ಘಈರ್ನಾಟಿಕ ಪರಿಷತ್ತು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ :1183 


1. 

2. "ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎಸ್‌. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ 

3, ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 23.12.2021 

4 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು '  :ಪಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು 
ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ 
ವೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ pe 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ 
ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ; (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದು 
ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಯಾವ ಯಾವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು: (ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ 
ಮತ್ತು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ? 
(ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು) 


ಕಡತ ಸಂ೦ಖ್ಯ:ಖ!D 161 LCQ 2021 


/ 
ER Wa ಎಹ್‌ | ಪಿ 3 


(ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ) 
ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ 
ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 


ವಿಧಾನ ಪರಿಪತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎನ್‌. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ1183ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ 
ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (2019-20 ನೇ ಸಾಲು) 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕ್ರಸಂ ತ್ಹ ತಾಲ್ಲೂಕ ಪ್‌ ನರ್ಷಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಚಂಡರ್‌ನಕ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಚಂಡರ್‌ ಆಂಗೇಕಾರವಾಡೆ ಸುತ್ತಿಸ ಪತ್ತ `ಪಷ್ಹ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
[ 2 3 ) 8 ) [] [] 10 il 14 
1 |ಬೆಂಗಳೂರು'ಗ್ರಾ |ಡೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರೆ ಸ್ಥಬಳ್ಳಾಃ 4702-000 N-35Soಗಳೂರು ಗಾಮಾಂತರೆ 8000 ಸಕ್ಗನರುವಯ್ಯ ಪ್‌ನರುವಯ್ಯ ತಮ್ಮಚೋವು, ರ ಜರ್‌ ಗೌರೀಶ್‌ ಕ್ರೀ ಕಮಂ'ಆಕ್ವತ್‌ ಎಚ್‌ಕ'ಪರಮತ್ವರಪ್ಪ” 46.37 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- [ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಕಳಿ ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀ ಎಚ್‌.ಕೆ.ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಪತ್ರ 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 
[ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ರಾಮನಗರ ರಾಷುಸಗರ ರಾಮನಗರ 702-000-503 ರಾಮನಗರ ಜಲ್ಲೆ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಬಿ. 500.005 ಎ೫ ಶೀನವಾಸೆ. ಕಸ ವರನಾಗೇತ್‌ 48604| 462.82 17 ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೂಟಗಲ್ಲು ಹೋಬಳಿ ಕ್ಯಾಸಪುರ, ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಬಿ.ಜಿ, ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಭಾಸ್ಕರ ನಾಯ್ದು (ಶೀತಲ್‌ ಕಪ್ಪೃಕ್ಷನ್‌), ಶೀ ಬಿ.ಎನ್‌ ಪೋಲೀಸ್‌ [ಕಾಮಗಾರಿ 
[ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತು [ಪಡ್ಡರದೊಡ್ಡಿ. ದೊಡಗಂಗವಾಡಿ, ಪಾಟೀಲ್‌, ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಮ್‌. ನಾಗೇಶ್‌, ಶ್ರೀ ಜಿ.ಹೆಡ್‌ ನಾಗರಾಜ್‌, ಶ್ರೀ. ಜೆ.ಎಮ್‌ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಶ್ರೀ ಜೆ.ಆರ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ 
ಸಿ ಸ 
ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಕ್ಕೂರು, ಚಿಕ್ಕಗಂಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಗೌರೀಶ್‌, ಶೀ ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್‌, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಹರಿಯುವ ಹಳಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕಡಾಂ ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್‌, ಶ್ರೀ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀ ಪೋಲಾಕ ವೆಂಕಟ ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀ 
NSS. SER ಎಸ್‌.ಟಿ ರಮೇಶ್‌, ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್‌ ಕೊಲ್ಲೂರು, ಶ್ರೀ ವಿ. ಬಾಲಕೋಟಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀ. ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 
3 |ರಾಮೆಕಗರ ರಾಷನಗರ Le ನಗರ TOTS |ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲ ರಾಮನಗರ ವಲ್ಲೆ 500 00|ರೀ ಅರವಂದ ಬಿಪೆ: ರ ಪ ಧಾಸ್ಕರ ನಾಯ್ದಾ ಕತರ್‌ ನ್ನನ್‌) ರ್ಕ ಪರಯ 'ಒರಾಷಕ್‌ 44231] 5301 7ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೂಟಗಲ್ಲು ಶೀ ಬಿ.ಎನ್‌ ಪೋಲೀಸ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌, ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಮ್‌. ನಾಗೇಶ್‌, ಶ್ರೀ ಜಿ. ಚಂದ್ರೇಗೌಡ, ಶೀ. ಜಿ.ಹೆಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತು ಹೋಬಳಿ ಕುರುಬರಹಳಿ, ಅಂಕನಹಳಿ, ನಾಗರಾಜ್‌, ಶ್ರೀ ಚೆ.ಎಮ್‌ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಪ್ರೀ ಚೆ.ಆರ್‌ ಗೌಲೀಶ್‌ ಶೀ ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ್‌, ಶೀ ನಂಜುಂಡೇಗೆ*ಡ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ 
ಸಿ KS K3 ; 
ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ  |[ಲಿಂಗೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ. ಅಕ್ಕೂರು, ದನತ್ಸ್‌' ಶೀ: ಇಫ್‌ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ; 4 ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅರಳೀಮರದೊಡ್ಡಿ. ಜಾಲಮಂಗಲ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಟಿ ರಮೇಶ್‌, ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್‌ ಕೊಲ್ಲೂರು, ಶ್ರೀ. ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ 
ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
4 ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ ಕನಕಪುರ THIN N1-35- ರಾಮನಗರ ಜಲ್ಲ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕ, 489005 ನಎನ್‌ ಪೋಶೇಸ್‌ ಪಾಟರ್‌ ಕ ವ. ಪಂಕಟಾರ್‌ 5 ಎಮ್‌ ನಾಗೇಶ್‌ ಕೀ ಜಿ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ. ಶ್ರಿ: ವ 000 7 [ಕಾವಾಗಾರಿಂಯ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಹೊನ್ನಗನಹಳ್ಳಿ. ಆಲನಾಥ, ಮಲ್ಲೀಪುರ, ಶ್ರೀ. ಜಿ.ಹೆಚ್‌ ನಾಗರಾಜ್‌, ಶ್ರೀ. ಜೆ.ಎಮ್‌ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಶ್ರೀ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀ ಪೋಲಾಕ ವೆಂಕಟ ರೆಡ್ಡಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
[ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ. ಕಾಲಶೆಟ್ಟಿಪುರ, ನಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಶೀ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಶೀ. ರಾಮಣ್ಣ ಬಾಲಶೇಖರ ರಾವ್‌ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ 
pe CN v rk 3 ರೆ 
ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ನಾರಾಯಣ: ರ್ಯ ಶ್ರೀ: ಪ: ಬಾಲಕೋಟಿ:ನೆಡ್ಡ; ಶಿ: ಪೀರಯ್ದ/ಹಿರೇಮತ 
ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
5 [ರಾಮನಗರ [ಕನಕಪುರ [ಕನಕಪುರ 4702-00-101-5-01-139- [ರಾಮನಗರ ETN ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 160.00] ಠೇ ಅವನ್‌ ಡೆಣಲೀಸ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌, ಶ್ರೀ 'ಅತೆಡ್‌ ನಾಗರಾಸ್‌, ಪೆ ಎಂ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಶೇ ಅರ್‌ ೭ ಣ್ಣ ಎಸ್‌ಟಿ ಂಡರ್‌`ಪ್ರಕಯೆಲ್ಲಿದ್ದಾ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಮುರಳಿದೊಡ್ಡಿ ರಮೇಶ್‌, ಕ್ರೀ ಸುಖ್‌ ಹೆಣ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ಟ ಜ್‌ ಮನವಲಯ್ಯ, ಶ್ರೀ ವೈ೫ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಗನ್ನು 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. 
> - ೪ಕ [) 
ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
6 |ರಾಪನಗಕ ಕನಕಪುರ ಕನಕಪುರ OTA ರಾಮನಗರ ಜಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕ, 120.00 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮರಳವಾಡ್ಲಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
[) - kd - ೪ಕ [) 
ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
i 7 |ರಾಮನಗರೆ ಕನಕಪುರ ನಕಷುಕ NINN ರಾಮನಗರ ಜಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು. 120.00 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಎನ್‌. 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ 
ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
F] laa ರಾಷಾನಗರ ರಾಮನಗರ T0200 ಪನಗರ ಜತ ಪತ್ತ ಲ್ಲಾಕ 500.00 ನರನ ತಕ್‌: NTS ನಷ ಪಾಸ್‌ವ್ಯ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಿದೊಡ್ಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮಡಡಿನತಿ:ಶೀನಿವಾಸುಲು;ರಡ್ಡ (ನಿಂಯಲಕ್ಷೀ'ಕಂಪ್ರೃಸ್ಷನ್‌: ನರ್ಧಿಕಬಡ್ಡನ್ನು 
€ಜನೆಯ ಪುನಶ್ಲೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. 
9 ರಾಮನಗರ | ಕನಕಪುರ ಕನಕಪುಕ THE-N MST [ರಾಮನಗರ ಪಳ್ಳ ಮತ್ತು ಕನಕಪುರೆ 395.00 
ಏತ ನೀರಾಪರಿ ಯೋಜನೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡಗಲ್ಲು ಏತ ನೀರಾವರಿ 
[ಯೋಜನೆಯ ಪುನಶ್ನೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ 4 
10 |ರಾಪನಗರ |ಕನಪುತೆ ಕನಕಷುರೆ FOTO [ರಾಮನಗರ ಜಲ್ಲ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕ 600.00 ಎರರಪಿ; ರಡರ್‌ ಪ್ರಂಪಕ್ಷದ್ದಾ 
ಪವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಗಾಣಾಳು ಸರ್ವೆ ಪಿ.ರಘುಪತಿ, ಎಸ್‌.ಟಿ ರಮೇಶ್‌, ಆರ್ಥಿಕಬಿಡನ್ನು 
_ k) hk 
[ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಂ.144, 89,88 ಮತ್ತು 87ರ ಜಮೀನಿನ ಎಸ್‌.ಟಿ ರಮೇಶ್‌, ಎಸ್‌. ನಾರಾಯನ ರೆಡ್ಡಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. 
ಹತ್ತಿರ ಅರ್ಕಾಪತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ 
[ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
i 
» 


pe 


ಸರ ಪ್ಪ ಕರ್‌ ಕಾಷಗಾರಿಯ ಪೆಸರು ಅಂದಾಜ'ಪಾತ್ತ ಟಂಡರ್‌ನಕ್ತ ಧಾಗವನಸದ ಗಾಗದಾಕಕ ಹಹ 
[ 7 3 [ ¥ 
FT] ರ TOTO TNO ನಗರ ಪ್‌ಕನ್‌ಪರಕ ಲಾರ 


ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ ೪ ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ತ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾದು 

ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿಗೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಮ್‌ ಪಾತ್‌ವೇ 
ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


471-01-103-1-00-140 ರಾಪಾನಗಕ ಇತನ ಪಕ 


ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಆಣಜವಾಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವೀರೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿಗೆ 


[ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಹರಿಯುವ ಅರ್ಕಾವತಿ 
ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಮ್‌ 
ಸಾತ್‌ಷೇ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


173 [ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ ಕನಹ THOT [ರಾಮನಗರ ಪಲ್ತೆ ಕನಕಪುರ ಕಾಲಾ 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತಣ-ಸಣ್ಣ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅರಳಾಳು ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಚೀರಣಕುಪೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ 


ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿಗೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಮ್‌ ಪಾತ್‌ವೇ 
ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


14 |ರಾವಾನಗರಿ ಪನ್ನಪಣ 07-00 TANS [oad af SIT eo 2885 00೯ರ ಈ ಶಡ ಷಾಕ್‌ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  |ಮಾಕಳಿ.ಮಾಕಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ K 
ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಕಣ್ವ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಂತೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ -। ಮತ್ತ 2ನೇ 
ಹಂತ 
15 |ಚಿಂಗಳೂರು ಸಲಮೆಂಗಲ 702-0003 |Soಗಳವಾರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲೆ § 1 ARAVIND BG 2 B NAGESH Caren 3 
ಗಾಮಾಂತರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿದನಪಾಳ, VENKATESH.B 4. SK BASAVARAJ 5. MR 
ಮತ್ತು ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಬಾಣಸವಾಡಿ, SOMASHEKAR 6. JR GOWREESHA 7. 
ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಆಂಚಿಪುರ, NANJUNDE GOWDA 8 P RAMESH 9 
ಕರೆಕಲಪಾಲ್ಯ, ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ RAGHIAVENDRA PRABHAKAR SHETTY 10.SHANKAR REDDY 


ಕೆಂಪಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಗುರುವನಹಳ್ಳಿ. 11 SACHIN KOLLUR 
[ಬಲಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ 

ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕಡಾಂ 
Ke 3 ಅಕೆ [) 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


16 ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ ರಾಷೌನಗಕ ಸಕ್ತ್‌ ರಾಪೌನಗಕ ಲೂಕ 100.00! ಶೀ ಆಜೀತ್‌ ಶೆಟ್ಟ 2-ರ೯ ಆರನಿಂದ್‌ ಬಿಜಿ 5೯ ಈತ್ತರಯ್ಯ ಈ" 
ಬನ್ನಿಕುಪೆ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ 4. ಶ್ರೀ ಬಿ ನಾಗೇಶ್‌ ನ. ಶ್ರೀ ಬಿ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ 6. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ 
ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ರೆಡ್ಡ 7. ಶ್ರೀ ಜಿ ಎಚ್‌.ನಾಗರಾಜು 8. ಶ್ರೀ ಕೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 9 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಶೀ ಕೆ.ಎಂ ಆಶ್ನತ್‌ ನಾರಾಯಣ 10ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್‌ W.pe 


ಖಕ್ಕಣ್‌.ಪಿ 12.ಶೀ ಎಮ್‌.ಹರೀಶ್‌ 13ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ 14.ಶ್ರೀ ಬಾಳೆಕೋಟಿ ರೆಡ್ಡ 


177 [ಲಾರ ಶನಿವಾST RISE “OMANI |S ಹೋಲ್‌ ಪೋಡಕೂತ್ತವಕ್ತಿ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - [ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಶಾಫ್ಟ್‌ "ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಶಾಫ್ಟ್‌" 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


18 [ped ಕಠಾರೆ ಕೋವಾರ ಕಾಣ್‌ ಗಾವುದ ಪಕ ಕಾಲಾ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ "ಚೆಕ್‌ ಡ್ವಾಂ ಮತ್ತು 


ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಶಾಫ್ಟ್‌' ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


19 |ಕನೀವಾರ ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ೦ಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಾಲಾರ್‌ 
ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ "ಚೆಕ್‌ ಡ್ಕಾಂ ಮತ್ತು 
ಫ್ಟ್‌' ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಈ: 
5 
ಣಿ 
ಹ 
pK) 
್ನೆ 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕ ಕರ್ಷ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹಸರು ಅಂದಾಜು'ಮೊತ್ತೆ ಂಡರ್‌ನಕ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಗೆ ಪಾತ್ಟT ಪಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ"ಹೆಂತೆ ಷೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಹಾರ್ನ್‌ಗಾಂಡದೆ a 
5 6 7 8 9 10 IW 12 14 
4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರ-""|”ಜಿಂಗಳೊರು ನಗರದೆ ಹುಳಿಮಾವು 11000.00 gy 7 ನ್‌್‌ ಪಕಟಾತ್ಸರ ರಾವ್‌ ಆಷ್ಟ ಕಸ್‌ದಕ್ಷನ್ನ ಪೈಪರ್‌ ರದಟಡ್‌) ES ಕ. ರಾಘರೇಂದ ಪಭಾಕರ್‌ ಸೆಟ್ಟಿ 11583.00| 1154.29 = 
ಬತ ನೀರಾಪರಿ ಯೋಜನೆ [ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ 2) ಶ್ರೀ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ (ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ದೊಡ್ಡಪನುಮಂತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಪ್‌ ವೆಂಚ್‌ (ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ 
ಹಂತದಲಿ ಸಂಸರಿಸಿದ 10 ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ಜಾಯಿಚಿಟ್‌ ವೆಂಚರ್‌) ಡೊಡ್ಡಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕಾಪ್‌ 
ನ ) ರ 2 ES 
ನೀರನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬೇಗೂರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ doar ris 
ಪೆ 
ಘಟಕಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ" 
ಬೆಂಗಳೊರು ನಗರದ ಚಿಕ್ಕಬೀಗೂರು 
ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ 
ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ 15 ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ 
ನೀರನ್ನು ಅಗರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ 
ಒದಗಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ" 
“ಅಗರ ಕೆರೆಯಿಂದ 35 ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ 
ನೀರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಅಳವಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಗಷಃ 
[ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 
ಲಭ್ಯವಿರುವ 15 ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿಯೊಂದಿಗೆ 
ಒಟ್ಟಾರೆ 50 ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡ ನೀರನ್ನು 
ಈಗಾಗಲೇ ಅಳವಡಿಸುವ ಆನೇಕಲ್‌ 
ಯೋಜನೆಯ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗೆ ಜೋಡಣೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ.” 
ಕ್ಸ ವ್ಯಾ ಯೋಜನೆಯರಿರ್ನಾಟಕ 
ಕೈಗಾರಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ 
40 ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ ನೀರನ್ನು 
ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಕಾಡುಬೇಸನಹಳ್ಳಿ 
ಎಸ್‌.ಟಿ.ಪಿಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು 
ಜಾಕ್‌ವೆಲ್‌ ವರೆಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ" 
ಳ್ಳಿ F0T-00-05-1-35 [ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕಗಗ 25000.00 ೫ ಹ ಚಿಂಡರ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -  |ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ SS 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಿ ಯಲ್ಲಿದ 
ಳ್ಳಿ ಚೆನಾ. ಹಳ್ಳಿ ¥702-00-101-1-02-139 ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು `'ಹುಳಿಯರು 70.00 ಎ.ಬಿ.ಚನ್ನ ಬಸವಯ್ಯ, ಆರ್‌. ಚ್‌.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ 152.48] 119.92] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಹೋಬಳಿ ಬರಕನಾಳು ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಕೆರೆ ಎನ್‌.ಪರಮೇಶ 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳು - ನಿರ್ಮಣ 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹಳ್ಳಿ ಚಿ.ನಾ. ಹಳ್ಳಿ A702-00-101-1-02-139 |5ರಾ ತಾಲ್ಲೂ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳ 105.00 ಪ್ರಗತಹಲ್ಲ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - [ಬಾಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 135& 136 ಡೆ 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳು - 1ರ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಣ 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
i ವ್ಯ 
ಹಳ್ಳಿ ಚೆ.ನಾ. ಹಳ್ಳಿ 702-00-101-1-07-139 [ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂದಸಕರೆ 30.00 5318 
4, Be PY ಲ we # 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- [ಹೋಬಳಿ ಸೋರಲಮಾವು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆರ್‌.ಟಿ.ವೆಂಕಟೆಗೌಡ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಹ್‌ SOAS |ನಕ್ಯನಾಂಶಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 'ಹಳಿಯಾರು 60.00 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- ಹೋಬಳಿ ಜೋಡಿ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಕೆರೆ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಹಳ್ಳಿ ಚಿ.ನಾ. ಹಳ್ಳಿ 4702-00-101-1-07-139 [ಚಕ್ಕವಾಯಕನೆಹ್ಸ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು 200.00 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಜೋರನಕಣಿವೆ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00-101-1-07-139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


et 
py 
& 
9 
el 
pe 


ಚಕ್ಕನಾಯಕನಹ್ಳ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು” 
ಬೋರನಕಣಿವೆ ಜಲಾಶಯದ ತೂಬು 
[ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


35.00 


ಮೆಹಡೇಷೆಯ್ಯ. ವಿ, 
ಪರಶುರಾಂ ದತ್ತುರಾಂ 


ಬಿ.ಹಚ್‌.ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ 
pT 


179.15| 102.46 
36.30] 36.29] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಮಾ: 


ಕಸೆ ಜಿಕ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಕರ್ಷಿಕ ಕಾಮೆಗಾರಿಹ` ಹಸತ ಅಂದಾಜು'ಪೌತ್ತ ಚೆಂಡರ್‌ನಕ್ಲ`ಭಾಗವನಿಸದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಸರು ಗುತ್ತಿಗೆ 
T 3 p [3 7 3 10 
31 [ತುಮಕೂರು 4702-00-101-1-07-13% ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸದಾ ಹೋಬಳಿ 150.00 § 137.68 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- ಮರಳೂರು ಆಮಾನಿಕೆರೆ ಹೂಳು 
ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಆರ್‌ .ಹೆಚ್‌.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, 
ಸ್‌.ಶಂಕರ್‌ ರೆಡ್ಡಿ 


32 ಹಷಕಾರು 4702-00-101-1-07-139 ುಮೆಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾತ್ತಂದೆದ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- (ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ) ಸರ್ವೆ ನಂ. 


ಇನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ೨4,೨5,56ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಬರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪತಾಪ್‌.ಇಿ.ಎಲ್‌, 
ಆರ್‌.ಪಕಾಶ್‌, 
ಶೆಯಸ್‌ ವಾಲಿಕಿ.ಎನ್‌, 
ಶಿವಕುಮಾರ್‌.ಪಿ, 
ಟಿ.ವಿ. ಮೂರ್ತಿ 


33 ತುಮಕೂರು $702-00-01-1-07-05 |S ತಾಲಗಣಕು ಕಸಾ ಹೋಬಳಿ 


ಚಂಡಕೌಖಿರ್‌ಸೆ. 


೧ 16.78 
ಕೆರೆಗಳ ಅಧುಗೀಕರಣ ಶೇಟ್ಟಿಹಳ್ಳ ನ್ವಮದ ಹತ್ತಿರ ತೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರಿ ಎನ್‌.ಪರಮೇಶ, 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಶೋಷಕ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ( ತುಮಕೂರು - ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪದೀಪ್‌.ಜಿಕೆ, 
ರಸ) ಪೈಪ್‌ ಕಲರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್‌ 
ಸಸವ್ಯೈನ್‌ ಕಲ್ಬರ್ಟ:ಛ § ಸೋಮಶೇಖರ್‌.ಕೆ.ಬಿ 
34 |ತುಮಕಾಕು ತಹೆಟೂರ್‌ ತಫಣಾರಾ 1702-00-M-T-07-75 HSಕಾರು ಜನೆ ತಯಾರು ತಾರಕ, 110 00 ಎಜಚನ್ನಐಸವಯ್ಯ T0156 ಗಗತಹ್‌ಪ್ರ ನಾ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- ಕಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕರಡಾಳು ಕೆರೆ ಕೆ. ಜಯದೇವಪ, ಡೆ 
ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಶೋಷಕ ಕಾಖುವೆ ಮರು ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರ್‌.ಟಿ.ವೆಂಕಟೆಗೌಡ 
35 '|ಕುಷಕಾರು |5ಪಜಾರು ತಪಟಾಕ TIMI T ATTN SSR ದ್ರ ಕಾದು ನಾನಕ. 50.00 ಆನೆಂದ್‌ ಪೆಸಾದ್‌.ಡಿ, 46.12 . ಪೆಗತಿಯೆಪ್ರೆ' 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಈಚನೂರು ಕೆರೆ ಗೋವಿಂದರಾಜು.ಎಸ್‌.ಡಿ, ಡೆ 
ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸೋಪಕ ಕಾಲುವೆ ಮರು ರಚನೆ ಹೆಚ್‌.ಸಿ.ಮಂಜುನಾಪ್‌ 
ಕೆ. ಜಯದೇವಪ್ಪ, 
ಮಹೇಶ್‌ ಎಂ, 
ಆರ್‌.ಟಿ.ವೆಂಕಟೆಗೌಡ 
36 ಪಾರ ನಾಕ್‌ CEC EEE) - ಕ 200 00} ಎ.ಬಿ.ಚನ್ನೆಬಸವಯ್ಯ, 169.84 
- ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಹಹ ಸೊಟ ರಹಳ್ಳಿ "ಹಳ್ಳ 'ಸರಣಿ ನುಂನಕಿಗಾರು. 
ಅಣಿಕಟ್ಟುಗಳೆ ಮತ್ತು ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾ ಕರಣುಗೌಡ ದಾರೆಡ 
ಬಂಡಾರುಗಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಈ 
37 ನಕಾರ ನಾಕ್‌ TOTS THN ಸನ್‌ ನಕ ಪಾಡ 17000) oo ಮಜ ತನ್ನಲಸವಯ್ಯ 156.57| 17006| Zptrಗೊೂಂಡದ | 
- ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಹೋಬಳಿ ಕುರಹಟ್ಟಿಯಂದ ಕಂಪಸಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಹೆಚ್‌.ಲಕಿ ಕಾಂತ, 
[ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಹರಿಯುವ ಡೊಡ್ಡ ಕೆಕುಮಾರಸಾಮಿ 
ಬಂಡಾರುಗಳ ವಿರ್ಮಾಣ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಕಾಂ ಕಂ ಬಿಡ್ಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಸ ಪರಮೇಶ್‌ 
ನ್‌.ಪರನ ; 
ಶರಣುಗೌಡ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ 
ಚನಾ. ಹಳ್ಳಿ 702-00-101-5-01-15 180.00 
- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು 
ಬಂಡಾರುಗಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸ್‌ ಸನ್ಸ್‌ MOTOS TNS ಾಂಿಕನೆಹ್‌ ತಾಲ್ಲಾಪ 120.00 iin kl ಷರ 
- ಪಢಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - [ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ ಗೃಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ತಿಮ್ದಾಲಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ 
ತನಾ`ಹ್ಳ್‌ SRR A- 3ಕ್ಯಾಂಕನತಮ್ಗಾ ತಾಲ್ಪೂಕು ಕೆಟ್ಟರೆ 60.00 ಬಿ.ಸುಧಾಕರ್‌ ರೆಡ್ಡಿ § 5867 000] F2ಣ7ಗಾಂಡದೆ ಜಾ 
- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - [ಹೋಬಳಿ ೪ ಸೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಸುಜಿತ್‌, 
ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಮುರುಡಪನ ಗುಡ್ಡದ ಕೂಡುವ ಹಳ್ಳಿ SUSE eed 
ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೆಕ್‌ ಡಾಂ ನಿಮ ಕವನ್‌ ಹೇರ್‌ ನಿವಾ 
k .ಐಣ್‌.ಫ D ನರ್‌, 
ಕೆ. ರಾಮಣ್ಣ, 
5 pa 
4 
4 
PEN BN ಮ 


ಕ್ರಸಂ ಜಲ್ಪೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಕತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಕರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಅಂದಾ'ಪಾತ್ತ ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಲ್‌ ಭಾಗವಹಸಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ರಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಗಷಾತ್ಪ] ಪತ್ತ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹಂತೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಫನರ್ಣಸಗೊಂಡವೆ 
7 p) 3 E] 3 [ [] ) ) M1 12 [7] 
41 |ತಪಕೂರು ಚಿನಾ'ಹ್ಳ್‌ ಚನಾ ಹ್‌ 4702-00-05 |ಚಿಕ್ಕನಾಂಶಿಕನೆಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು `ಹೆಂಡಸಕೆ ಕೆ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, 0.00] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 
- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - [ಹೋಬಳಿ ಕಾನಕೆರೆ ಸನಂ. 3ರ ಹತ್ತಿರ ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ 
ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾನ 
ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
42 |ತಪಕಾರು ಚನಾ'ಹಳ್ಳಿ ತನಾ'ಹ್ಸ್‌ 1702-005 I-3|ಡಕ್ಕನಾಯಕನಹ್ಳ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸದಾ ಎ.ಬಿ.ಚೆನ್ನಬಸವೆಯ್ಯ, ಆರ್‌.ಹೆಚ್‌.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ 455. 14| 508.65| ಪೂರ೯ಗೂಂಡಿದ 
- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - [ಹೋಬಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ದುರ್ಗದ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ನಾಗರಾಜು, 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮುತ್ತು ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಎನ್‌.ಈರಣ್ಣ, 
[ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರ್‌.ಹೆಚ್‌.ತಿಮಪ್ಪ. 
ಎಸ್‌.ಮಾಧವ ರೆಡ್ಡಿ, 
ತುಮಕೊರು ಚನಾ ಹ್‌ ಚನಾ. ಹಳ್ಳಿ 702-000-0750 [ಡಕ್ಕನಾಂಶಿಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಂಕಟರಮಮಣೆ ಗೌಡ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - [ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ ಕೆಂಕರೆ 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು [ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಚನ್ನಕಟ್ಟಯ್ಕನಗುಡ್ಡು 
[ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ (ಕೆಂಕೆರೆ ಸ.ನಂ.106 ರ 
ಹತ್ತಿರ)ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ತುಪೆಕೊರುಡನಾ'ಹಳ್ಳಿ ಚನಾ. ಹ್‌ 702-03 Sನನಾಂಕಸಹಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯೆರೇಹ್ಸ್‌ ಹಾರ್ಣಸಾಂಡ 
- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - [|ಯರ್ರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬೋರನಕಣಿವೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ 
ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [ಡ್ಕಂ 
ತುಮಕಾರು ಚನಾ. ಹ್ಗ್‌ ಚನಾ ಹ NINS IT |5ರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಹೊರ್ಣಗೊೋಂಡಿಕೆ 
- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - |ಬಾಳಾಪುರ ಸ.ನಂ. ॥47 ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
ತುಮಕೂರು ]ಡನಾ. ಹಳ್ಳ ಚನಾ ಹ್‌ 02-00-507 |ಡಕನಾಂಶಕನಯ್ಸಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂದನಕಿರೆ ಎ.ಬಿ.ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ, ಕಸುಷಾಕಸ್ವಾವಾ FEN TNS ETT Te 
- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - [ಹೋಬಳಿ ಸೋರಲಮಾವು ಸ.ನಂ.72 ರ ಬಿ.ಸುಜಿಕ್‌, 
'ಅಣಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿರ: ಸೋರಲಮಾವು ಕೆಗೆ ಬರುವ ಬಿ.ಹೆಚ್‌.ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ, 
ಬಂಡಾರುಗಳ ವಿರ್ಮಾಣ [ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಿವಿ.ಜಗನ್ನಾ L 
ಮಹೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌.ಕೆ.ಎನ್‌, 
ತುಪಕಾಹ|ಡಸಾ'ಹ್ಥ್‌ ಚನಾ'ಹ್ಗ್‌ 07 MOSN- 3ಕ್ಕನಾಂಯಕನಹಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - |ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ ಮುತ್ತಗದಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ. 
[ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಸ.ನಂ.25 ರ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಗಾತ 
'ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [ಡ್ಯಾಂ 
SE ಚನಾ`ಹ್ಯ್‌ SRT A-T | 5ರಾ ತಾಲ್ಲೂರಿ ಬುಕ್ಕಾಪದ್ರಾ ಹೋಬ ಎ.ಬಿ.ಚೆನ್ನೆಬಸವೆಯ್ಯೆ, ಆರ್‌.ಹೆಚ್‌ತಿಮ್ಮಪೆ 513.23] 460.95| ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಚಿಕ್ಕ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಎ.ಭೂಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ನಾಗರಾಜು, 
ಗ ನವರಾ ಎಂ.ಎನ್‌.ಲೋಕೇಶ್‌, 
ಎನ್‌.ಈರಣ್ಣ, 
ತಪಕಾರು ಡನ. ಪಳ್ಳಿ SFOS NTS [5ರ ತಾಲ್ಲೂಕ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಎನ್‌.ದಿನೇಶ್‌, ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - |ಗೋಪಾಲದೇವರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್‌.ಹೆಚ್‌.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಬ್ಯ ಕತ್ತ ಮದ್ಯೆ ಎಸ್‌.ಮಾಧವ ರೆಡಿ, 
ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹರಿಯವ ಹ ಕ್‌ ಕಂಬ್ರಿ oy 
Sasi ಳ್ಳಿ ವಿಣ್ಣ ಎಸ್‌.ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, 
ವೆಂಕಟರಮಣೆಗೌಡ 
ತುಮಕೂರು ಚಿನಾ. ಹಳ್ಳಿ ಚಿ.ನಾ. ಹಳ್ಳಿ 4702-00-101-5-01-139 [ಶರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಬಳ ಹಾರ್ಣಸಾಂಡಡೆ 
- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - |ಹುಯಿಲ್‌ದೊರೆ ಸ.ನಂ62 ರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಬಂಡಾರುಗಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ತುಮಕೂರು ಚಿ.ನಾ. ಹಳ್ಳಿ ಚಿ.ನಾ. ಹಳ್ಳಿ 4702-00-101-5-01-139 |5ರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಪಾರ್‌ 


- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - [ರಾಮಲಿಂಗಾಪುರ ಸ.ನಂ 333/ ರ ಹತ್ತಿರ 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಬಂಡಾರುಗಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕ ಮತಕ್ಷತ್ರ ಪಕ್ಕ ಕರಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಂಸ' ಹಸರು ಬಂದಾಜ ಪೌತ್ತ ಚಂಡರ್‌ನಸ್ತ'ಧಾಗಪಿಸದ'ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಕ ಸಹ ಟಿಂಡರ್‌ ಆಂಗೇಕಾರವಾದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
T 7 F] 3 [ F ) 
ತೌ್‌ಷ್‌ಕಾರ್‌ ತ್‌ಷಕಾರ್‌ TOMASI |S ಈ ಹೆ: ಬಿಸುಜತ್‌ ಷೆಡ್‌: ಲಕ್ಷೀಕಾಂತೆ. ಹೆನುಮಂತರಾಯೆಪ್ಪೆಸಿ. ಜೆತರ್‌ ಗೌರೀಶ್‌, 
ನಗರ - ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - [ಸತೆಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಮೇ ನಂ. 210 ತೆಟಿ.ಅಜಯ ಗೌಡ, ಕೆ.ಎ ನ್‌ಮಹೆ ಕುಮಾರ್‌, ಕೆಸು ಬರಾ ಮಃ ೨ ವಹ 
ಪ್ರ ್ಯ ್ರ ಯಪ, ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಎನ್‌.ಚಿನ್ನಪರೆಡ್ತ, 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತು 211ರ ಜಮೀನಿನ ಹತಿರ ವ ನರಾ. ರ i 
Ci - 3 ಕಡಿ ಕೆ.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡ, ಕೋದಂಡರಾಮು, ಎಲ್‌.ಟಿ.ಗಂ ೦ಗಾಧರಪ್ಪ, ೬ ವಎನ್‌.ಶರಣ್ಣ, 
ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ A pe 
yy kc ಎನ್‌ ಚಿನ್ನಪ್ಪರೆಡ್ಡ.. ಪಿ.ರಮೇಶ್‌, ಆರ್‌.ಟಿ.ವೆಂಕಟೆಗೌಡ, ಎಸ್‌.ಬಿ.ಚಂದಶೇಖರ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಷು 
ಮಕಾರ ಕಾಕಣಗೆಕ T7000 |ಕಾರಟಗರೆ ತಾಲ್ಣಾಕು ಬೂದಗವಿ ಹಿರೆ ಎಂ.ಪಿ.ರಾಧೇಶಾಮ್‌, ಎನ್‌.ಈರಣ್ಣ, ಪಿ.ರಃ ಶಿಪಾನಂದ.ಎಂ 
2 ಫ್ರಿ ಪಿ. 
- ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - [ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಸಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ” ನಿವಾನೆೊಗ ಎ೧ 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು 


ಬಂಡಾರುಗಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ತನಾಷ್ಥ್‌ MTA ಕಿರಾ`ತಾಲ್ಲೂಪ `` ಬಕ್ಕಾಪಣ್ಟಣ ಸಿ.ಜಯಚೆಂದೆ, ರಾಜೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಸೋಜ ಫಘ 
ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ರಾಮಲಿಂಗಾಪುರ ಕಾರ್ತಿಕ.ಎ.ವಿ, 


ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್‌ 
ಬಡಗಿರಂಗಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ರಾಜೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌.ಬಿ, 
ವಿಯಜಕುಮಾರ್‌.ಎಂ.ಎಸ್‌ 


ಸ ಘಟಕ ಕರಾ`ತಾಲ್ಲೂಕುಬಕ್ಕಾಕಡ್ಟಡ ಫೊೋರ್ಣಗೊಂಡದ್‌ 
ಹೋಬಳಿ, ಭಟ್ಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಮ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಗುಡ್ಡಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಮೂಗರಂಗಯ್ಯ , ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಚನಾಹಳ್ಳ್‌ 702-ನಶೌಷೆ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲಾಪು``ಬಕ್ಕಾಪಡ್ಡದ 

ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ. ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಪಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತಿಪ್ಪಕ್ಕ ಕೋಂ 
ಚನ್ನಗಿರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


ರಾ ತಾಲ್ಲೂಕ `'ಬರಕ್ಕಾಪಡ್ಡಡ 
ಹೋಬಳಿ, ತುಪ್ಪ ದಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಸರಸೆಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್‌ 
ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗೆಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


7-ನಿಕೇಷ್‌ಘಟಕ ಕರಾ'ತಾಲ್ಲೂಕು``'ಬಮಕ್ಕಾಪಡ್ನ್ಗಡ ಫಾಗ್‌ 


ಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಹುಯಿಲ್‌ ದೊರೆ ಕಾವಲ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಯುವರಾಜ ಬಿನ್‌ 
ತಮ್ಮಾಭೋವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


ಚನಾಹ್ಸ್‌ 7ನ ಕಿರಾ'ತಾಲ್ಲೂಕೆ' `ಬುಕ್ಕಾಪಡ್ಟಣ 
ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ. ಉಡಪಕಲ್ಲು ತಾಂಡ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಖೀಬಾಯಿ 
ಕೋಂ ಬದ್ಯಾನಾಯ್ಮ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ತೌಷಮಕಾರು ಚನಾಹ್ಟ್‌ A702 ನಶೇಷಕ ಕರಾ ತಾರ್ಲಾಕು,`ಮಕ್ಕಾಪಡ್ಸಡ 
ಸ ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ವಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡೆ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ 
ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕರಾಮ್‌ ಜಿ ನಾಯ್ದ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 


ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಜಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 7 `ಪುತ್ಷತ್ರ ಪ್‌ ರರ್ಷಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಔಂಡರ್‌ನಕ್ಲ ಫಾಗಪಹಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ`ಪೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ ಮೊತ್ತ] ಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಂತೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಫನರ್ಣಗಾರಡಡ 
[ p) 3 | 3% 3 [3 F] [] [) TF [2 
ESET 5 ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ F02-ವಿಶೇಷ್‌ ಘಟಕ ರಾ'ಾಲ್ಲೂಕು``'ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಡ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್‌ 
ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ತವಕಾರ ಚಾಪ್ಸ್‌ ಚಾಹ RESET ETT ಕ್ಥವಾಯಕನಹಳ್ಳ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಿ.ಜಯೆಚಂದ್ರ. ರಾಜೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌.ಬಿ 29,54 0.00] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಅಜ್ಜಿಗುಡ್ಡೆ ಚೆಂದನ್‌.ಆರ್‌, 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಗಮ, ಮ 
ತೋಂ ಕಡರಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ps 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ CE 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ರಾಜಭೋವಿ.ಎಲ್‌, 
ರಾಜೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌.ಬಿ 
ಪಷಕಾರಾ ತನ್‌ ಇನಾಹ್ಥ್‌ 707 ನಶೌಷ ಘಟಕ ಸ್ಥ ನಾಹಕನಹಳ್ಳಿ 'ತಾಲ್ಲಾಕು. ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಕಾತ್ರೀಕೆಹಾಳ್‌ ವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತದೆ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಓಬಳಮ್ಮ ಕೋಂ ್‌ 
ಹುಚಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಪಕಾರ |ಚನಾಹಳ್ಳಿ ಚನಾಹ್ಟ್‌ ನಿಶಾಷ್‌ ಘಟಕ ಸ್ಥ ನಾಯಕನಹಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಪು” ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಜನೆ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ತೀರ್ಥಪುರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತದೆ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟರಂಗಯ್ಯ ಈ 
ಬಿನ್‌ ಮರಿಯಣ್ಣ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 
ಸಪಾದ |ನಾಹ್‌ ನ್‌ MOET ET ಸ್ಥನಾಯಕನಕಳ್ಳ ತಾರ್ಲೂಪ ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, 


ಗೋಪಾಲನಾಯ್ಕನ ತಾಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟಿಬಾಯಿ ಬಿನ್‌ 
ಧರ್ಮನಾಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


ಸುಮಕೊೂರು"|ಚನಾಹಳ್ಳಿ ಚಿನಾ.ಹಳ್ಳಿ T2-AಕಾA ಘಟಕ ನಾಯಕನಕಳ್ಳಿ' ತಾಲ್ಲೂಕು. 


ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಲಬಳಿ, ಬಿ.ತಾಂಡ್ಯ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ 
ಕೋಂ ಲೇ ರೂಪ್ಲಾನಾಯ್ಕ, ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 


ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


A02-Sಶಕಷ ಘಟಕ 


ತುಷಕೂರು ತ ನಾಹ್ಗ್‌ ಚನಾಹ್ಸ್‌ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. 

ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಕೋರಗೆರೆ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹನುಮಕ್ಕ 
ಕೋಂ ಬೋರಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 


ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಯೋಜಸೆ 


ಪಪಕಾರು|ಚನಾಹಳ್ಳಿ ಚನಾಹ್‌ 702-ವಶೇಷ ಘಟಕ ನಾಹಕನಹಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು: 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 


ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಬಿನ್‌ 
ಲೇಟ್‌ ಕರಿಯಪ್ಪ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


ಚಿಂಡರ್‌ವಶ್ರ ವಾಗವಹವೆ ಗುತ್ತಗೆದಾಕರ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗಿೀಕಾರವಾದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸ; 


po 


8 p] 


ಹುಳಿಯಾರು ಇವಳೆ 
ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ 
ಮುನಿಯನಾಯ್ಮ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ ಬಿನ್‌ 
ಹೇಮ್ಲಾನಾಯ್ಕ , ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 


ಹುಳಿಯಾರು Ip, ಬರಕನಾಳು 
ತಾಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಕೋಂ ರಾಮಾನಾಯ್ಕ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


770- ವಕ್‌ 


ಂತೋಜನೆ 


ಕೃನಾಯಕನಹ್‌' ತಾಲ್ಲೂ 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಯರೇಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತನಾಯ್ದ 
ಬಿಸ್‌ ಲಾಲ್ಪನಾಯ್ಯ , ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


T-ASE 
ತೋಜನೆ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


ಹುಳಿಯಾರು ಹೂಬನ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ 
Soir ಕೋಂ ಸಾಮ್ಯನಾಯ್ಯ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಜತರ್‌ನೆಟರಾಜು, ಪಾಂಡುರಂಗಪ್‌: 
ಜಗದೀಶ್‌ ಹೆಚ್‌.ಸಿ, 
ಮಂಜುನಾಥ್‌.ಎಂ, 


ಹೋಬಳಿ, ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ Me 
ಪಾಸಿ ಶ್ರೀ ಭೂತಯ್ಯ ವಿನ್‌ 
ನರಸಿಂಹಯ್ಯ , ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 


ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗರಾಜು, 
ಕೊಳೆ ಬಾವಿ ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪಕೆ, 
ರಾಜಣ್ಣ ಎಂ, 
. ಪುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಶಿವಕುಮಾರ್‌.ಎನ್‌, 
ಹೋಬಳಿ, ರಾಮಲಿಂಗಾಪುರ" ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ೨ 


ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಹೊಂಬಾಳೆ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಇವರೆ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ತುಮಕೂರು 02-2 ಘಡ 


ಂತೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಭಟ್ಟಿ ಸಂ" ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಕರೆಲಿಂಗಪ್ಪ 


ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗೆಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 


ಕಂದಿಕೆರೆ ಫೋ. ಅನಿಗುಡ್ಡ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಸೀಬಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 


೯ |ತಷಕಾರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ 


& 

y 

El 
> 


ಕ ನಾಯಕನಪಳ್ಳ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು. 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ದಬ್ಬಗುಂಟೆ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಬಿನ್‌ 
ಗುಡ್ಡಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಯೋಜನೆ 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 


A702 Dಶಷ ಘಡ 
ಯೋಜನೆ 


ಸ್ಥ ನಾಯಕನಹಳ್ಳ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು.” 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಬಳ್ಳೇಕಟ್ಟೆ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ನಾಯ್ಕ 
ಬಿನ್‌ ಚಂದ್ಯಾನಾಯ್ಕ, ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 
V 


7707-ವಕಾಷ ಘಟಕ ಸ ನಾಯಕನಹಳ್ಳ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು” 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಮರಾಠಿಪಾಳ್ಯ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ , ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗೆಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 


ಬಾವಿ 


3: ಷ್ಟ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಕ 5ರ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಚಂಡರನಕ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಚೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
7 7 7 3 [5 fF] [) 10 TM [El 
77 |ತುಷೆಕೂರು ಚನಾಹ್ಸ್‌ A702-ನಶೇಷ್‌ ಘಟಕ ಸ್ಥ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು: ಬಿಲ್ಲು 
ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಕೆಂಕೆರೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತದೆ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಭೈರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಸಿದ್ದಭೈರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 
A702 ವಶೇಷ ಘಟಕ ಬಿಲ್ಲು 


ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 


A02-ಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


ರಾ`ತಾಲ್ಲೂಪು. ಬಮಕ್ಕಾಪಡ್ಧಣ" 
ಹೋಲಬಳಿ, ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮಾಳಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಲೇ ರಂಗಯ್ಯ , ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


7702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಂಶೋಜಸಣೆ 


ರಾ`ತಾಲ್ಲೂಪು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 
ಹೋಬಳಿ, ಹುಣಸೆಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ 
ಶ್ರೀ ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ, ಇವರ 
ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 

ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಚಿ.ನಾ. ಹಳ್ಳಿ 


1702-ನಶೌಷ್‌ ಘಟಕ ರಾ`ತಾಲ್ಲೂಪ. ಬಕ್ಕಾಪೆಡ್ಟಣ 
ಹೋಬಳಿ, ಬಾಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ 
ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾನಾಯ್ಕ ಬಿನ್‌ ಲಕ್ಷಾನಾಯ್ಮ 

ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 


ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 


ರಾ`ತಾಲ್ಲೂಪ. ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 
ಹೋಬಳಿ, ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ರಂಗಶಾಮಯ್ಯ 
ಬಿನ್‌ ದಾಸಪ್ಪ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ತಪ್‌ 


ಚನ್ನಕೀಶವ.ಎನ್‌.ಸಿ 120.05 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 

ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾಪತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಅಂದಾಮ ಪೊತೆ ಚಿಂಡರ್‌ನಶ್ಲ ಭಾಗವ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


[sl 


[) 


702-ನಶ ರಾ`ತಾಲ್ಲೂಪ- ಬಕ್ಕಾತಡ್ಡದ 
ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಮುದ್ದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಶಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ತಿಮ್ಮಾಭೋವಿ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗೆಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


3.30 


TM-TTA FH 


ರಾ`ಹಾಲ್ಲೂಪ.`'ಬುಕ್ಕಾತಣ್ಟಣ 
ಹೋಬಳಿ, ವಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ 
ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ 
ಜಯರಾಮಣ್ಣ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗೆಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


3.30 


ಂತೋಜಸನೆ 


ಫಪಕಾರ ರಾ ಚನಾಹಳ್ಳ್‌ 1702-ವಿಶೇಷೆ ಘಟಕ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಬುಕ್ಕಾಪೆಟ್ಟಣ | 330 
ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಜಗನ್ನಾಥ್‌ ಬಿನ್‌ 
ಬಾಲಸುಂದರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


ತುಮಕೂರು ರಿರಾ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 3.30 
ಹೋಬಳಿ, ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ 

ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡನಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 

ಮಾಳಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 

ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


5ರಾ ತಾಲ್ಲೂಕ `'ಯಕ್ಕಾಪಡ್ಡಡ 330 
ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ 

ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್‌ 

ಗುಂಡರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 

ಬಾವಿ 


ಸಕಾರ ಚನಾಹ್ಸ್‌ MIE-ATA I ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು `ಬಕ್ಕಾತಡ್ಸಣ EET) TTT 
ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ. ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್‌ 
ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 


ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಪಷಕಾರ್‌ 5ರ ತನಾಷ್ಟ್‌ A707-Sಕಷ ಕರಾ ತಾಲ್ಗಾಪ` `ಬಕ್ಕಾತಡ್ಸದ 330 
ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ.ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ 
ಶ್ರೀಪತಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೋಕೇಶ್‌ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ತಾಷಕಾರು [ರಾ ತನಾಹ್ಟ್‌ 7702-2ಶೇಷ ಘಡ ಶರಾ ತಾಲ್ಲೂಕ ಬಕ್ಕಾಪಡ್ಸದ 330 ಪಾನ್‌ 
ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ 
ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


RW 


10 


ಕ್ಸ್‌ ರರ್ಷ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸ 


ಚಿಂಡರ್‌ನಕ್ಲ ಭಾಗಪನಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಗಷಾತ7 ಪಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಹೆಂತೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪ್ರಗತಾಯಕ್ತಡ 


5 6 


9 10 1 [E] 14 


93 [ತುಮಕೂರು 


2-2 ಘಡ 
ಯೋಜನೆ 


ರಾ'ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ" 
ಹೋಬಳಿ. ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ 
ಲೋಕೇಶಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ನರಸಪ್ಪ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


F 94 |ತುಮಕೂರು 


A702 Aಶೇಷ ಘಟಕ ರಾ'ತಾಲ್ಲೂಕು" ಬುಕ್ಕಾಪಡ್ಡಡ 
ಹೋಬಳಿ, ರಾಮಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಆರ್‌.ಇ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್‌ 
ಈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 


ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


95 [ತುಮಕೂರು 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 
ಳ್ಳ 


AN2-Aಶೇಷ ಘಟಕ 
ಂತೋಜನೆ 


'ರಾ`ತಾಲ್ಲೂಕು`'ಬಕ್ಕಾಪಟ್ಟಡ 
ಹೋಬಳಿ, ಜಾನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ 
ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಕರಿಯಲ್ಲಪ್ಪ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


( 96 |ಕುಪಕಾರ 


702-ವಕೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


ರಾ`ತಾಲ್ಲೂಕು` ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 
ಹೋಬಳಿ, ಸಾದರಕರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ರೇಖಾನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್‌ 

ಬಾಂಬ್ಲಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


97 [ತುಮಕೂರು 


T02-Aಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


ರಾ'ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 
ಹೋಬಳಿ, ವಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ 
ಶ್ರೀ ಎನ್‌. ಕಂಭದರಂಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 

ನರಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


98 [ತುಮಕೂರು 


-ನಿಕೇಷ್‌ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


ರಾ'ತಾಲ್ಲೂಕು`'ಬುಕ್ಕಾಕಡ್ಟಡ" 

ಹೋಬಳಿ, ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೊರೆಯಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಲೇಟ್‌ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


99 ತುಮಕೂರು 


ಚನಾಹಳ್ಳ್‌ 


02-ವಶ್‌ಷ್‌ ಘಟ 


ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


100 [ತ:ಮಕೂರು 


A702-2ಕೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


ರಾ'ತಾಲ್ಲೂಕು" 'ಬುಕ್ಕಾಪೆಟ್ಟಣ 
ಹೋಬಳಿ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಇವರ 
[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


11 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಬಿಲ್ಲು 
Kl 


ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 


WW § 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾಪತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾಪತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 
; ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾಪತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 


EN £7 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಲ ಧಾಗವನಸದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಸರು 


ಟೆಂಡೆರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆ: 


6 


9 


ತುಷಾರ್‌ 


FEET NT 


ತೋಜನೆ 
ಯೋಜನೆ 


ಶರಾ'ತಾಲ್ಲೂಪು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 
ಹೋಬಳಿ, ಸುಬಾಬುಲ್‌ ರಂಗನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಪಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹನುಮಕ್ಕ 
ಕೋಂ ದಾಸಾಭೋವಿ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ತಮರ 


EERE EET 


ಂತೋಜಸಣೆ 


ಕರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು 'ಬಕ್ಕಾಪಡ್ನಡ 
ಹೋಬಳಿ, ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಸರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ನಾಯ್ಕ 
ಬಿನ್‌ ಧರ್ಮಾನಾಯ್ಮಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


103 


ತುಮಕೂರು 


ಚಿನಾಹ್ಗ್‌ 702-2 
ಯೋಜನೆ 


104 


ತೌಮಕಾರು 


105 


ತೌಪೌಕಾರು 


4702-ವಿಶೇಷ ಪಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 4702-ವಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


ಕಿರಾ'ತಾಲ್ಲೂಕು `ಬಉಕ್ಕಾಪೆಟ್ಟಣ 330 
ಹೋಬಳಿ, ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ 

ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಟಾಯಿ ಕೋಂ 

'ರಾಮಾನಾಯ್ಕಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 

ಬಾವಿ 


ರುಸ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 3.30 
ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಸಣ್ಣ ರಂಗಪ್ಪ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 


ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು`, "ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 3.30 
ಹೋಬಳಿ, ಹುಯಿಲ್‌ ದೊರೆ ಕಾವಲ್‌ 

ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಾಭೋವಿ 

ಬಿನ್‌ ಸಣ್ಮ ಹನುಮಂತಾಭೋವಿ 

ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 

ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


106 


ಚನಾಹಳ್ಳ mS 


107 


[ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 4702-ವಿಶೇಷ ಪಟಕ 


ಶೋಜನೆ 


ನಿರಾ ಈಾಲ್ಲೂರು''ಟುಕ್ಕಾಡಟ್ಟಣ 3.30 
ಹೋಬಳಿ, ಕೆ.ಎನ್‌.ತಾಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ 

ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಸಕ್ರಾನಾಯ್ಕ ಬಿನ್‌ 

ಜಯರಾಮನಾಯ್ಯ ಇವರ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 

ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


5ರಾ ತಾರಾಪ. ನಕ್ಕಾಪಕ್ಸನ 33ರ 
ಹೋಬಳಿ, ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ 

ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾನಾಯ್ಕ 

ಬಿನ್‌ ಮುಕುಂದಾ ನಾಯ್ಕ ಇವರ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 

ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


108 


ವಾಹ್‌ EERE TE ETT] 
ಯೋಜನೆ 


ರಾ'ತಾಲ್ಲೂಕು.`'ರಕ್ಕಾತಕಟ್ನಡ 330} 
ಹೋಬಳಿ, ಕಂಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮಕ್ಕ ಕೋಂ 
ರಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


12 


ಪೊರ್ಣಗೊರಡದೆ 


ಪಾವಸಿಸಬೇಕಾಗಿರುತದೆ 


ನಾನಾ 


ಪಾರ್ನನಾರಾ § 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗಾ3ದಾರರ ಪೆಸರು 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 


ಸತಗ] ಪಚ್ಛ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು - ಪತಹ್ತಪ 
3 [7 7 F] % 7 TT IE) I) 
702-ವಶೇಷ್‌ ಘಟಕ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು `'ಬುಕ್ಕಾಪಡ್ಟಣ 330 ಬಿಲ್ಲು 
ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಯರದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಪಾಷತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಾಭೋವಿ ಬಿನ್‌ ಗುದ್ದಿ 
ತಿಮ್ಮಾಭೋವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 
r 110 |ನಪಕಾರು ಶರಾ ಚಿನಾಹ್ಸ್‌ 702-ನಶೌಷ್‌ ಘಟಕ ಕರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು `ಯಕ್ಕಾತಡ್ನಣ 3.30 ಬಿಲ್ಲು 
ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಕಿಲಾರದಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಪಾಪತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಪಾಸಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾನಾಯ್ಮ 
ಬಿನ್‌ ಭೀಮಾನಾಯ್ಯ ಇವರ 
[ಜಿಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
11% [ತವಕೂರು [ಶರಾ ಚನಾಹ್ಟ್‌ 7S ಘಟಕ ಕರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು" `'ಬಕ್ಕಾಪಟ್ಧಣ 330 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 
(ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಕೆಂಚಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕುಂಟ 
ಉಲುಗಾಭೋವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 
112 |ತಾಪುಕೂರು ನರಾ ಚನಾಷ್ಗ್‌ ANT Fu ರಾ`'ತಾಲ್ಲೂಕು` `ಬುಕ್ಕಾಪೆಡ್ಡಡ 330 & WINE ಬಿಲ್ಲು 
ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಯರದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತದೆ 
ಶ್ರೀ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ತಿಮ್ಮಾಭೋವಿ E 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
113 [ತುಮಕೂರು [ನಿರಾ ನ್‌ 7702-ಕೇಷ ಘಟಕ ಶಿರಾ`ತಾಲ್ಲೂಕು`'ಬಕ್ಕಾಪಡ್ನಣ 330 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 
ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ. ಭಟ್ಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಷತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಈ 
ಮಾಳಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
114 |ತುಪಕೂರು [ಶರಾ ನಾಷ್ಟಾ F02-ವಶ್‌ಷ ಘಟಕ ಕರಾ'ತಾಲ್ಲೂಪು" `'ಬಕ್ಕಾತದ್ದಣ 3.30 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ ಬಿಲ್ಲು 
ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಉಡುಪಕಲ್ಲು ತಾಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತದೆ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ತಾವರೀನಾಯ್ಮ a 
ಬಿನ್‌ ರಾಮಚಂದ್ರನಾಯ್ದ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
115 |ಪಮಕೂ ನರಾ ಎ 7702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು `'ಬುಕ್ಕಾಕದ್ನಡ 330 ಫಾರ್ಣಸೊಂಡ ಪಪ್ಪ 
ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತದೆ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಸಂಧಪ್ಪ 5 
ಇವರ ಜಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
Ne ESಕಾರು |ತನಾಹಳ್ಳಿ ಷನಾಹ್ಥ್‌ AO Sಕಾಷ ಘಟಕ ಕೃನಾಹಕನಪಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು: 330 ಎನ್‌.ಸಿ.ಚನ್ನೆಕೇಶವೆ 


ಯೋಜನೆ 


ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


13 


ಎನ್‌.ಸಿ.ಚನ್ನಕೀಶವ 


157.78 0.00] ಭ್‌ತಿಕವಾಗಿ 
' ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಲ ಧಾಗವಹಸದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೆಸರು 


ಈ 


ಟಿಂಡರ್‌ ತಂಗಿಣಾರವಾದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


3 [3 7 § [) H 
PETE ಕ್ಥನಾಹಾನ್ಳ್‌ ತಾರ್ಲಾಪ; 5330 oo 
ಯೋಜನೆ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಕಾತ್ರೀಕೆಹಾಳ್‌ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಯ್ಯ 
ಬಿನ್‌ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಯ್ಯ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
EULER ENT] ಕ ನಾಯಕನಸಳ್ಳಾಲ್ಲಾನು; 33ರ k acs 
ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮ ಪಾಸಿ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ನಾಯಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಿನ್‌ ಗಂಗಾನಾಯಕ , ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
719 |ನಪಕಾರ |ತನಾಹ್ಕ್‌ ನಾಷ್ಟಾ 0 ಕ ಘಡ ಕೈನಾಹಕನಹಳ್ಳ'ತಾಲ್ಲಾಕ; 330 ಭ್‌ತಕವಾಗಿ 
ಂತೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಕಾಮಗಾರಿ 
[ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಾಸಿ ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ತಿಮ್ಮಾಭೋವಿ ಬಿನ್‌ ತಿಮ್ಮಾಭೋವಿ . . 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
120 |ತುಪಕಾರು ಚಿನಾ.ಹ್ಗ್‌ ಚನಾಹ್ಟ್‌ T-ASE ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ'ತಾರ್ಲೂಪು; 330 ಬೌತಿಕವಾಗಿ § W 
ಯೋಜನೆ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮ ಪಾಸಿ ಶ್ರೀ ಜಯಕುಮಾರ್‌ ಬಿನ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗುರುವಾಭೋವಿ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ i 
ಗೆಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
121 |ತುಮಕೂರ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 3.30 ವಾಗ _— —— - 
ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ದಸೂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಂ ರಾಮಯ್ಯ , ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
122 [ತುಮಕೂರು ಚೆ.ನಾ.ಹೆಳ್ಳಿ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 4702-ಎಶೇಷ ಪಟಕ —— ಬಾಸ 
ಯೋಜನೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
123 [ತುಮೆಕೂರು ಚಿ.ನಾ.ಹೆಳ್ಳ T2-A Fಡ 330 ವಾಗ — ಬ ಮ 
ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಾಯ್ಕನ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಾಮನಾಯ್ಕ ಬಿನ್‌ ಜಿಗಣ ನಾಯ್ಕ , 
124 |ತೌಾಪಕಣರೆ ಚನಾಹ್ಸ್‌ UE ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು; 3301" ವಾಗ ವ 
ಂತೋಜನೆ ಕಂದೀಕರೆ ಹೋಬಳಿ, ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಗೋವಿಂದಯ್ಯ . ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


14 


ಕ್ರಸಂ ಜಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್‌ ಕೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜ'ಪೊತ್ತೆ ಚಂಡರನಕ ಧಾಗಪಹನಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೇಕಾರವಾದೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
1 7 3 p) 3 [ § F) 14 
125 |ತಮಕೂರು|ತನಾಷಳ್ಳಿ ಚಿನಾಹ್ಸ್‌ 4702-ನಶೌಷ್‌ ಘಟಕ ಸ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು: 
ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಕೆಂಕೆರೆ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಪ ದೆ 
ಪೂ ೦ಡಿ 
ನೋಂ ರಂಗಪ್ಪ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರ೯ಗೊಂಡಿದ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 
F 126 [ತುಮಕೂರು ತಾಹ್ಟ್‌ ಚನಾಹ್ಟ್‌ A707 ನಾಯಕನಶಳ್ಳಿ'ತಾಲ್ಲೂಕು: ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಕೆಂಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಪ 
ಪೂ! 0 
ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ica 


ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 


127 |ಕಪಕೂರು |ತನಾಹಳ್ಳಿ ಚನಾಹ್ಟ್‌ A027 ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ' ತಾಲ್ಲೂಕು” 
ಯೋಜಸೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಬೆಳವಾಡಿ 
(ಬೈರಣ್ಣಸಕಟ್ಟೆ) ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ 
ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬಿಸ್‌ ಮೂಡ್ಡಭೋವಿ, ಇವರ 
ಒಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
128 |ಕಮಕೂರು|ಚನಾಹ್ಟ್‌ ಚನಾಹ್ಸ್‌ A707-ನಶಾಷ ಘಟಕ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ'ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಬೆಳವಾಡಿ 
(ಬೈರಣ್ಣಸಕಟ್ಟೆ) ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ 
ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಹಸುಮಂತಾಭೋವಿ, 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಯೋಜನೆ 


129 [ಸಪಕೂರು  |ಡನಾಹಳ್ಳಿ B acs 


ಸ್ಥ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಹು 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ. ನೂಲೇನೂರು 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಬೂತಯ್ಯ 
ಬಿನ್‌ ಬೂತಯ್ಯ , ಇವರ 
[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


A702- ರೇಷೆ ಘಟಕ 
ಯೋಜಸೆ 


| 130 [ತುಮಕೂರು ಚಿ. 


ನಾ.ಹಳ್ಳಿ Jie 
[ 7 


ಸ್ಥ ನಾಯಕನಹಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು.” 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಟಲಿ, ಹೊಯ್ದ ಳಕಟ್ಟೆ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ರಂಗದಾಸಪ್ಪ 
ಬಿನ್‌ ರಂಗಪ್ಪ , ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗೆಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಂತೋಜಸೆ 


೬ 


3] 


el 
ps 


131 [ತುಮಕೂರು 


1702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ Fl 
ಯೋಜನೆ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಅಜ್ಜಿಗುಡ್ಡೆ 

ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ನರಸಿಂಹಯ್ಯ , ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 


ಬಾವಿ 


132 [ತುಮಕೂರು ಚನ 


ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 
If 


707-ವಕೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


ಸ್ಥ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಅಜಿಗುಡ್ಡೆ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ದೊಡ್ಡಯಲ್ಲಯ್ಯ , ಇವರ 


ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


15 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹರ 


ಟಿಂಡರ್‌ ಆಂಗಿೀಕಾರವಾದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ತೆಮೆಕೊರು 


ಕೃನಾಯಕನಪಳ್ಳಿ ತಾಲ್ದೂಹು 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಅಜ್ಜಿಗುಡ್ಡೆ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ನಂಜಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ದೊಡ್ಡಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 


ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 


ಬಾವಿ 


134 TOTS Fue 


ಸನೀಜನೆ 
ಯೋಜನ 


7] ಸ ನಾಗಗಾನನಹಳ್ಳಿ” ಹಾಲ್ಲೂಹೆ, 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ 
ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ಗಿರಿಯಾಭೋವಿ , 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಗನೆಯೆಗಿ ಸೆಣಳೆನೆ ಬಾಗಿ 


4702-ವಿಶೇಷ ಪ'ಟಕ 


ಯೋಜನೆ 


135 


136. 


TOT 


ಂಶೋಜನೆ 


137 


ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ'ತಾರ್ಲಾು. 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಅಜ್ಜಿಗುಡ್ಡೆ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಕೈನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ನಿರುವಗಲ್ಲು 


ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 


ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಕಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ದಾರು ಪತ್ತ ಚಂಡರ್‌ನಸ್ಸ ಧಾಗವಸರ ಸವಾರರ 
7 § 
3.30 
3.30 
3.30! 


ಕೃನಾಂಯಕನಕಳ್ಳಿ'ತಾಲ್ಲೂಪ, 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಕಾತ್ರೀಕೆಹಾಳ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಸರಸಿಂಹಯ್ಯ 
ಬಿನ್‌ ಕೆದುರಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗೆಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


ew 


4702-2 


ಸೋಜನೆ 


[Sl 
ty 
al 


138 [ತುಮಕೂರು 


ಕೃನಾಯಕನಕ್ಳ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು. 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಬಿ.ತಾಂಡ್ಯ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಭೀಮಾನಾಯ್ಕ 
ಬಿನ್‌ ಚಾಂದ್ಯನಾಯ್ಯ, ಇವರ 
[ಜಿಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


139 ಚನಾಹ್ಟ್‌ 1707-ನಶೇಷ ಘಡಕ ಕೃನಾಹಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು” 

ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಗಾಣಧಾಳು 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ 
ಬಿಸ್‌ ಕದರಪ್ಪ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗೆಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 

140 ಚನಾಹ್ಟ್‌ UST ET ಕೃನಾಹಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು; 
ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ 


ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ 
ಭೋವಿ ಬಿನ್‌ ಚಿಟಕಭೋವಿ, ಇವರ 
ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಬಭ್‌ಾತಿಕವಾಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಕ್ಕ 'ಕೀರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಲ್‌ ಧಾಗಪಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
[) 


5 6 7 


ಚಿನಾ:ಹ್‌ -Sರಷಘಡ ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾರ್ಲೂಪು. 3.30 
ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ದಬ್ಬಗುಂಟೆ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಬಿನ್‌ 
ಲಕ್ಷ್ಮಭೋವಿ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 
ಚನಾಷ್ಟ್‌ 02-2 ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು: 3.30 
ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಅಣೇಪಾಳ್ಯ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


R ಷೆ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕೋಂ ದಾಸಾಭೋವಿ, ಇವರ 
ಜಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 1702-ನಿಶೇಷೆ ಘಟಕ 


ಯೋಜನೆ 


ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಬಳ್ಳೇಕಟ್ಟೆ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಲಕ್ಷಾನಾಯ್ಕ, 
ಇವರ ಜಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


3.30 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


02 AಕA Fu 
ಯೋಜನೆ 


ಕೃನಾಯಕನೆಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಬಳ್ಳೇಕಟ್ಟೆ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟೀಬಾಯಿ 
ಕೋಂ ಚಂದ್ರಾನಾಯ್ದ, ಇವರ 
ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಚಿನಾ.ಹ್ಳ್‌ 3.30 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ A027 Aಕಷ್‌ಫಟಕ ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. 
ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಹೊಯ್ಸಳಕಟ್ಟೆ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಈರಮ್ಮ 
ಕೋಂ ವೆಂಕಟಾಭೋವಿ, ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 


ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


02 dಕಷFಟ್‌ ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. 330 
ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಅವಳಗೆರೆ 

ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಭೋವಿ ಬಿನ್‌ 

ರಂಗಭೋವಿ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 


ಬಾವಿ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚನಾಹಳ್‌ 02-2 ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು. 330 
ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಮರಾಠಿಪಾಳ್ಯ 

ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ 

ಕೋಂ ರಾಮಯ್ಯ , ಇವರ 

[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 


ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚನಾಹ್ಟ್‌ A702 ವಶೇಷ ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು. 330 


ಭೌತಕವಾಗಿ 


ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ. ದೊಡ್ಡಬಿದರೆ ಸ 
ಗ್ರಾಮದ ಪಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿದ್ದಭೈರಮ್ಮ ¥ ಸ BE 
ಕೋಂ ಸಿದ್ದಭೈರಪ್ಪ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


¥- 
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5 6 k [] ) 
A702 ಕೃನಾಯೆಕನಹಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು; 3.30 
ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಭೈರಾಪುರ 


ತಾಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಜಯಣ್ಣ 
ಬಿನ್‌ ಗೋವಿಂದನಾಯ್ಕ, ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


M-TH 3ಕ್ನನಾಯಕನಹಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು: 330} 
ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಬರಕನಹಾಳ್‌ 
» |ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ 
ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕೃನಾಯೆಕನೆಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 3.30 ವಾಗಿ 
[ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಅಣೇಪಾಳ್ಯ MARR 
48 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸಣ್ಣಹನುಮಭೋವಿ ಬಿನ್‌ 
ಹನುಮಂತಭೋವಿ , ಇವರ 
ಜಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


A702-ಕ್‌ಷ ಘಡ್‌ ಪಕ್ಕನಾಯೆಕನಪಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 330 ge 
ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಶಿಡ್ಲೇಕಟ್ಟೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಪಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕರಿಯಮ್ಮ ನ SE ಟಿ 
ಕೋಂ ಕರಿಯಪ್ಪ , ಇವರ us 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
3.301 ವೌತವಾಗಿ | 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ PO 
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಮಭೋವಿ ಬಿನ್‌ ನಸ 
ಗುರುವಭೋವಿ , ಇವರ 
[ಜಿಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
702-23 ್ಯ ್ಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. 330 ಫತಾ | 
ಂಶೋಜನೆ — 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ರೂಪ್ಲಾನಾ Ris 4 
ವಿನ್‌ ಗೋರಿ ಗಾಂಗ್ಯಸಾಯ್ಕೆ, ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
0 2-IನಾಷF ಕೃನಾಪಕನಹಳ್ಳಿ' ತಾಲ್ಲೂಕು; ವಾ | ಬಾಬನ 
ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಭೀಮೀಬಾಯಿ ಕೋಂ ಕಲಗೆದಿದೆ 
ಲೇಟ್‌ ಸಾಮ್ಯಾನಾಯ್ದ , ಇವರ ಕಗ) 
ಜಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳಪೆ ಬಾವಿ 
1707-ನಕ್‌ಷ ಘಡ ಕನಾಯಕನಕ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು. 3.30 ಘಾವಾಗ a § 
ಂತೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾಕ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ದೇವಲಾನಾಯ್ಕ ae pak 
ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಗೋರಿ ಗಂಗಾನಾಯ್ಕ , ಸರಾ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
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ಕ ಲ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಕರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೆಸಹ ಅಂದಾ ಮೊತ್ತ ಚಂಡರ್‌ನಕ್ಷ ಧಾಗವನಸದ ಗುತ್ತಿಗದಾರರ ಹೆಸರು ಡರ್‌ ಅಂಗೇಕಾರವಾದೆ ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ `ಹೆಂತೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ"'] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
I 7 3 # 7 F ಕ |p) [i [) 
157 ಪವಾಡ ಘ್‌ ಸ್ಥ ನಾಪಕನಹಳ್ಳ ತಾಲ್ಲಾಪ. 330 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬೋರನಕಣಿವೆ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಸಣ್ಣಬೂತಯ್ಯ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
158 [ತುಪಕೂರು  |ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ T2-ವಶೇಷ ಘಟಕ ಸನಾ ತಾಲ್ಲೂಕು: 330 ಭೌತಕವಾಗಿ 
ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮರೆನಡುಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ 
ps: fy ಪೂರ್ಣ ಡಿದೆ 
ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜೆಬಾಯಿ ಕೋಂ ನ 
ಶಂಕ್ರನಾಯ್ಯ್ಮ , ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 
755 ಪವಾರ FUE TET] ಕ್ಥನಾಹಕನಸ್ಳ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು: 330 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಯೋಜನೆ pes ಸ Wr ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕೋಂ qi 6 
ತಿಮ್ಮಭೋವಿ . ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಾಕರಡನೆ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 
160 |ನಮಕಾರು MTA ನಾ ಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಧಾತವಾಗಿ 
ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಬರಕನಾಳು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮಯ್ಯ i Ex 
ವಿಸ್‌ ಗಿರಿಯಪ್ಪ . ಇವರ ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪರಸಾದ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 
161 |ಸಪಕಾರು 02-ಕಷಘಟ ಸ್ಥ ನಾಯಕನಕಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಭಾತವಾಗಿ 
ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಅವಳಗೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ 4 
ಶ್ರೀಮತಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕೆ ಕೋಂ ಜುಲಾಭೋವಿ ಭೂರ್ಣಗೆೊಂಡಿಟಿ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
755 ನಪಕಾರು OSA ಸ್ಥನಾಹಕನಕಳ್ಳ'ತಾಲ್ಗಾಪ ಸ್ಥಾಯ್ಕ ಸ್ಲಾಪ್ರ ಆರ್‌ ಲಕ್ಮೀನರಸಯ್ಯ 0.00] ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಬರಗೀಹಳ್ಳಿ ಆರ್‌.ಲಕಿ (ನರಸಯ, ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌಪಮ್ಮ ky ಹ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಂ ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ, ಇವರ REBORN. 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
163 |ನಪಕಾರು o7-Sಕಷಘಡ್‌ ಸ್ಥ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 'ತಾಲ್ಲಾಕು. ವಘಾತವಾಗ 
ಯೋಜನೆ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಮೈಲುಕಬೈಹಟ್ಟಿ ಕಮೆಗರಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಾಭೋವಿ done TcAn 
ಬಿನ್‌ ಬಿಡಿ ತಿಮ್ಮಾಭೋವಿ, ಇವರ ನಂ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
164 |ತಾಪಕೂರು ನಿಕೇಷ್‌ ಘಟಕ ಸ್ಥ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ' ತಾಲ್ಲೂಕು; ವಾಗ 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಬಡಕೆಗುಡ್ಡು cial 
ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ 2 Fy 
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮೂಡ್ಡಭೋವಿ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 


ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಚಂಡರ್‌ನ ಶ್ರ ಭಾಗವಹಿಸದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಸರು ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರೆವಾದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಸರಾ 


[) 


ಕೈನಾಯಕನಕಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. 327 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಬಡಕೆಗುಡ್ಡು 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಸಣ್ಣಪ್ಪ , ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕೃನಾಯಿಹಕನಹಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು 32೫ 
ಕಂದಿಕೆರೆ , ಹೋಬಳಿ, ಮೈಲುಕಟ್ಬೆ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಜುಂಜಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಮುದ್ದ್ಧರಂಗಯ್ಯ , ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ'ತಾಲ್ಲೂಹ EY, 
ಕಂದಿಕರೆ ಹೋಬಳಿ. ತಿಮ, ನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಕೆಂಚಯ್ಯ ವಿನ್‌ 
ಮರಿರಂಗಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀಸೆನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂ, 327 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಬಡಕೆಗುಡ್ಡು 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಮೂಡ್ಡಯ್ಯ , ಸಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಏ.ಕೆ ಕಾಲೋನಿ 
. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


mA Fu ರಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು x 'ಬುಕ್ಕಾಕೆ ಟ್ವಣ 3:27 § § 
ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಯರದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ 


ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ ಕಂಗಾಭೋವಿ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


EEE EST 


ಂಶೋಜಣೆ 


ಹೋಬಳಿ, ಡಾಢ್ಠನನ್‌ನರ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಬುಡ್ಡರಂಗಪ್ಪ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 

ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


0.00 


[ಹುಳಿಯಾರು ನನ ಯಳನಾಡು 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಭೋವಿ ಬಿನ್‌ 
ಗುರುವಾಭೋವಿ ಇವರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳೆವೆ ಬಾವಿ 


ಯೋಜನೆ 


EET EET ಕೃನಾಯಕನಕಳ್ಳ್‌ ಹಾಲ್ಲೂಕು; 
ಯೋಜನೆ ಹಂದನಕೆರೆ ಹೋಳಿ. 'ಚಿಕ್ಕ 
ಎಣ್ಣೇಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


1702-ನಕ್‌ಷ ಘಟಕ ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 337 
ಯೋಜನೆ ಹಂದನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಕಾರೇಕಟ್ಟೆ 

ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಹೇಮ್ಲಾನಾಯಕ 

ಬಿನ್‌ ರಾಮಾನಾಯ್ಕ ಇವರ 

ಜಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 

ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 
) ಪಿ 


ಲಕ್‌ 5ರ್ಷಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


ಚಂಡರ್‌ನಕ್ಸ ಭಾಗವಹಿಸದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಚಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 


ಸತ್ತ ಪತ್‌ ಸ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಫಾರ್ಣಗಾಂಡ 
i 3 | 3 3 [3 7 § ಥ 10 i [ iF 
174 |ತುಮೆಕಾರು ನಾಹಳ್ಳಿ ಚೆನಾಹಳ್ಳಿ A702 ಶೇಷಘಟಕ 3ಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. 3.27 `ಚೌತಿಕವಾಗಿ 
ಯೋಜನೆ ಹಂದನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ. ಬನ್ನೀಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
175 |ತಮೆಕಾರು ಚನಾಹ್ಟ್‌ 7027-ನಶೇಷ್‌ ಘಟಕ ಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು. 3.27 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಯೋಜನೆ ಹಂದನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ. ಕಾರೇಕಟ್ಟೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಾಪಲೀಬಾಯಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಂ ಲೇ ಸಾದ್ಯಾನಾಯಕ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
176 [ತಾಪಕಾರು  |ಡೆನಾಹಳ್ಸಿ ನಾಷ್ಟ MAA 3ಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು; 3.27 
ಯೋಜನೆ ಹಂದನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಕಾರೇಕಟ್ಟೆ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಾನಾಯಕ ಬಿನ್‌ 
ರಾಮಾ ನಾಯಕಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
177 |ತುಪುಕೂರು ್ಸ ಚಾಹ 02 ನಕೇಷ್‌ ಘಟಕ ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕಸಬಾ 3.27 
ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಹೊನ್ನೇಭಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ 
ಶ್ರೀ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಜವರಯ್ಯ . 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
178 [ತಪು ಚನಾಹ್ಟ್‌ ಚನಾಹಳ್ಳ್‌' 1702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. 3.27 
ಯೋಜನೆ ಹಂದನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ನಿರವಗಲ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 4; 
ಮೂಡ್ಡಗಿರಿಯಪ್ಪ . ಇವರ ಸಸರ್ಣಕೊನಡಡ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
179 |ಕುಪಕೂರು|ಚಿನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 02 ವಶೀಷ ಘಟಕ ಕೃನಾಹಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು." 327 ಘತವಾಗ 
ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ದಸೂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಸಿ. ಕೆಂಚಯ್ಯ pp 
ಬಿನ್‌ ಚಿಗರಯ್ಯ.. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೂಸಗತಂತಣೆ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
180 ತಾವಕಾರು  |ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ A702 ಘಟಕ ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. 327 ವಾಗ 
ಯೋಜನೆ ಹಂದನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಹರೇನಹಳ್ಳಿ ಜಮಗಾಕ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ceca 
[ವಿಸ್‌ ರಾಮಾನಾಯ್ಕ ಇವರ (pra 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ತುಷಕಾರು ಹಿ 1702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕೃನಾಹಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. 3.27 ಘವಗ 
ಯೋಜನೆ ಹಂದನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಗುಂಗರಭಾಗಿ ಮೆರ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ 2 Neat 
[ಕೋಂ ಲೇ ಮರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
72 |ಕವಕಾರು ತಾಪ್‌ 1702-ನಿಶೇಷೆ ಘಟಕ ಕೈನಾಯಕನಹಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂರು. 3.27 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಯೋಜನೆ ಹಂದನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ರಾಮಘಟ್ಟ ಸ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಭಾಯಿ ಹ 
ಕೋಂ ಪುಚ್ಛಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಘೂರಗೊರಡಿದೆ 


2 


ಪಕ್ಸರರ್ಷಕ ಕಾಮೆಗಾರಿಂ೫ ಹೆಸರು ಆಂದಾಮ ಮೊತ್ತ ಟಿಂಡರ್‌ನೆಕ್ಷ್‌ಧಾಗವಸಡೆ ಗುತ್ತಗದಾಕರ ಹಸರು 


[ಸೋರಲಮಾವು ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ 
ರಾಮಯ್ಯ ಬಿಸ್‌ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಸೈನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾರಾಪ. 327 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಬೆಳವಾಡಿ 
(ಭೈರಣ್ಣಸಕಟ್ಟೆ) ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ 
ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿಸ್‌ 
ಹನುಮಂತಾಭೋವಿ, ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


T-ASE 
ಂತೋಜನೆ 


ಗ್ರನಾಯಕನಣಳೃ;ಪಾಲ್ಲೂಕು, 3.27 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಬರಗೀಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್‌ 
ಪಾತಯ್ಯ , ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


1702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


ಕೃನಾಂ ಕನೆಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಹುಳಿಯಾದು ಹೋಬಳಿ, ಶಿಡ್ಲೇಕಟ್ಟೆ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಗಂಟಪ್ಪ ಬಿನ್‌ 
ಲೇಟ್‌ ರಾಮಯ್ಯ, ಇವರ 
ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಕೃನಾಯಕನಹ ಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಸಬ್ಬಗಭೋವಿ 
ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದವಾಸಿ ಶ್ರೀ 
ಭೀಮಾಭೋವಿ ಬಿನ್‌ ಭೀಮಾಭೋವಿ , 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


MSA FH 


ಯೋಜನೆ 


ಕೃನಾಯಕನಪಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಬಡಕೆಗುಡ್ಡು 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು 
ಬಿನ್‌ ತಿಮ್ಮಾಭೋವಿ , ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 


ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


AE 


ಯೋಜನೆ 


4702-ವಿಶೇಷ ಪ್‌ಟಕ 


ಯೋಜನೆ 


ಕೈನಾಂ ಕನಕ ಸ್ಸ ತಾಲ್ಲೂಕ 3 3.27 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಬಡಕೆಗುಡ್ಡು 
ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಕರಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಿರಿಯಪ್ಪ , ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 327 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಬಡಕೆಗುಡ್ಡು 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾನಾಯ್ಕ 
ಬಿನ್‌ ಸೇವಾನಾಯ್ಕ, ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


Ao 
ಯೋಜನೆ 


ಕೃನಾಯಕನಪಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, 327 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಬಡಕೆಗುಡ್ತು 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಸರಸಿಂಹೆಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಭೂತಯ್ಯ . ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


3೪ ್ತ್ರ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
1 ಫೆ [A % FS ಈ p 
RESET ಕೃನಾಯಕನತ್ಳ್‌ ತಾಲ್ಲಾಪ; 57 ಮ್‌ 
ಲತೋಜನೆ ಹಂದನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವೌಕಕವಾಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


4} 
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ಪಕ್ಕ ನೀರ್ಷಕ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಂಶ ಹೆಸರು 1 ಅಂಪಾಜಪಾತ್ತ ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಲ ಧಾಗವಹಟಸಿರ ಸೆದಾರರ ಹೆಸರು ೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗ್‌ಮಾತ್ತ ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹರತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


5 6 


8 9 10 mn 12 13 14 


192 |ತುಷಕಾರು ಚಿನಾಹ್ಟ್‌ ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ 0-2 ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನ ತಾಲ್ಲೂಕು: ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಯೋಜನೆ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಬಡಕೆಗುಡ್ಡು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಮೂಡ್ಡಾಭೋವಿ . ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 
193 |ಕಷಕಾರು ಚೆನಾಹ್ಟ್‌ ಚಿನಾಹಳ್ಸ್‌ 02 Sಶಷಡ್‌ ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು: ಘಾತವಾಗಿ 
ಯೋಜನೆ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಸಿದ್ದನಕಟ್ಟೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ರಂಗಯ್ಯ ಬಿಸ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ದೊಡ್ಡರಂಗಯ್ಯ , ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗೆಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 
194 |ತಮೆಕೊರು ಚಿಸಾಹಳಿ ಚಿನಾಷ್ಸ್‌ A0I-ನಶೇಷ್‌ ಘಟ ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು; ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಯೋಜನೆ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಸಿದ್ದನಕಟ್ಟೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಟಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಂ ರಾಮಣ್ಣ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 
NT-2S ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಯೋಜನೆ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ನ 
ಬಿನ್‌ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಇವರ ಸಟರ್ಥನನಂತಿದ 
[ಜಿಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
07 ATAFE ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ' ತಾಲ್ಲೂಕು. 3.27 ಭಾತಕವಾಗಿ 
ಯೋಜನೆ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಬಡಕೆಗುಡ್ಡು ಹಮಗಾಕಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಬಿ.ವೈ. i ಬ 
ತಿಮ್ಮಾಭೋವಿ ಬಿಸ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಂಡಿವಲ್ಲಾಭೋವಿ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 
4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ರಿರಾ ತಾಲ್ಲೂರು, ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 3.27 ಭೌಕಕವಾಗಿ 
ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಗಾಣದಹುಣಸೆ ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗಣ್ಣ ಬಿಸ್‌ _ ಈ 
ಹುಚ್ಚರಂಗಪ್ಪ . ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಷೂರ್ಣಗಸಂಡದೆ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
F02-Dಶ್‌ಷ ಘಟಕ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕ" `ಬಕ್ಕಾಪಣಣ 3.27 ಘತವಾಗ 
ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಹುಯಿಲ್‌ ದೊರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ರಂಗಸಾಥ ಬಿನ್‌ ಸಣ್ಣ sh ಮ 
ರಂಗಶಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 
702-ವಿಶಕೌಷ ಘಟಕ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 327 ಘತವಾಗ 
ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಹುಯಿಲ್‌ ದೊರೆ ಕಾವಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ka ಸದರರೆದೆ 
[ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 
702-ವಿಕೇಷ್‌ ಘಟಕ ಶರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 3.27 ಘ್‌ 
ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ವಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಾಬಾಯಿ ಕೋಂ Mictid 
ಲೇಟ್‌ ತಿಮ್ಮಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ೂರ್ಣಿಗಲ 
ಜಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 


ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


[We 


`'ಚಂಡರ್‌ನಕ್ಷ ಭಾಗವ 


6 


ಚಿಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೌತ್ರ ವೆಚ್ಚ 


9 


10 W 


7-ನಿಕ್‌ಷೆ ಕಿರಾ`ತಾಲ್ಲೂಕು`` ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 

ಂಶೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ವಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್‌ 
ದಾಸಾನಾಯ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 

EUR EE ಕರಾ`ತಾಲ್ಲೂಕು` `ಬುಕ್ಕಾಪಡ್ಡದ 

ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಕಾಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 


[ee 
H 


4702-5 
ಂಸೋಜನೆ 


ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೋಂ 
ಲೇಟ್‌ ಹನುಮಂತಭೋವಿ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಬುಕ್ಕಾಪಡ್ಟಣ 
ಹೋಬಳಿ, ವಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ 
ಶ್ರೀ ಕಂಬದರಂಗಪ್ಪ ಎನ್‌ ಬಿನ್‌ ಆರ್‌. 
ನರಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


pl 


ಶರಾ ತಾಲ್ಲಾಪ``ಬಕ್ಕಾಪಡ್ಟನ 
ಹೋಬಳಿ, ಕಿಲಾರದಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ನಿರಾರ್ಜನಾಯಕ 
ಬಿನ್‌ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 
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702-ನಕೇಷ್‌ 


ಯೋಜನೆ 


Fl 


4702-ವಿಶ 
ಯೋಜನೆ 


ಕರಾ'ಹಾಲ್ದ್ಲೂಕು``ಬಕ್ಕಾಪಡ್ಡಣ 
ಹೋಬಳಿ. ಕಿಲಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಪಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಬಾಯಿ ಬಿನ್‌ 
ಬೋಜನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗೆಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


ಕರಾ'ತಾಲ್ಲೂಕು'`'ಬುಕ್ಕಾಪಡ್ಡಣ 
ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಕರಿಯಣ್ಣ ಬಿನ್‌ 
ಜುಂಜನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


4702-ವಿಶೇಷ ಇ 


ಂಶೋಜಸಣೆ 


ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬುಕ್ಕಾಪೆಟ್ಟಣ 
ಹೋಬಳಿ, ಯರದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ 
ಶ್ರೀ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಗಾಡಿ ತಿಮ್ಮಾಭೋವಿ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ರಾತಾಲ್ಲೂಕ`ರಕ್ಕಾತಡ್ಟಡ 
ಹೋಬಳಿ. ಯರದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ 
ಶ್ರೀ ನಕುಲ ಬಿಸ್‌ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


7702-ವಕೇಷ್‌ಘ 


ಯೋಜನೆ 


ಶರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು. 'ಮಕ್ಕಾಪಡ್ನಡ 
ಹೋಬಳಿ, ಯರದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ 
ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕರಿಯಭೋವಿ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭತಿಕವಾಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಬಾಗ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಬಾತಿಕವಾಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕ್ರಸಂ ಜಿಕ್ಪೆ ಲ್ಲೂಕು ಷತಕ್ಷತ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಕರ 'ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಪೆಸರು ಅಂದಾಜ'ಪೊತ್ತ ಚಂಡರ್‌ನಕ್ಷ`'ಭಾಗವನಸದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದೆ ಗುತ್ತಗ ಪಾತ್ರ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹಂತೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪ್ರೆಗತಿಯೆಲ್ಲಿಡೆ 
7 7 7 4 3 [ Fl 0) [E) [e 
70 ಷಾಹ್‌ |ಡನಷ್ಥ್‌ CESS CET ನಾಹಕನಹಳ್ಳ ತಾರ್ಲಾಪ: ದ.ಆರ್‌ನೆಡರಾಜು. ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪಕ ಬಿಲ್ಲು 
ಯೋಜನ ಹುಳಿಯಾರು br nk ಮಂಜುನಾಥ.ಎಂ, ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತದೆ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ದಾಸ್ಯನಾಯ್ಕ ಬಿನ್‌ K 
ಪಾಂಡುರಂಗಪ ಕೆ, 
ಬೋಜ್ಯನಾಯ್ಯ , ಇವರ ಕ ಸ A 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ರಂಗಸ್ಪಾಮಿ; 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಟಿ.ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿ 
ಚನಾಹ್ಟ್‌ 702-ವಕ್‌ಷ್‌ ಘಟಕ RAS 
ಯೋಜನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಸ್ಸ್‌ 
ರಂಗಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
212 |ತುಷಕಾರು ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ F02-Dಶಾಷ ಘಟಕ ನಾಯಕನಹಳ್ಳ'ತಾರ್ಗೂಕು; 
ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಬೆಳ್ಳಾರ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಕರಿಯಪ್ಪ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
2173 [ಪಕಾರ] ತನಾಹ್ಸ್‌ ಚನಾ.ಹ್‌ 1702-ನಕೇಷ್‌ ಘಟ ಕನೆಹಳ್ಳಿ' ತಾಲ್ಲೂಕು. 
ಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಮೊಟಿಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಪಾಸಿ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌.ವಿ ಜಯಣ್ಣ 
[ಬಿನ್‌ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಲೇ. ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
214 ಕೂರು ನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
v 
ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ 
| ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
215 |ಕುಪಕೂರು |ಚನಾಹಳ್ಳಿ A02-ನಶೇಷ್‌ ಘಟಕ 
ಶೋಜಸಣೆ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ದುರ್ಗಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
216 [ಪಮಕೂರು"|ಡ.ನಾಹ್ಕ್‌ 07-2 ಘಟ್‌ ನಾ! ್ಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ 
ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಬಾಚೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ 
ಶ್ರೀ ಲೋಲಯ್ಯ ಬಿಸ್‌ ರಂಗಯ್ಯ, ಇವರ 
ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
217 |ತುವಕೂರು |ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ ಚನಾಹ್‌ A702-Dಶಷ ಘಟ್‌ ಸ್ಥ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ' ತಾಲ್ಲೂಕು; ಚಂದ್ರು. ನ್ಹಾಯ್ಕಸ್ಥಾಪ್ಟ 
ಯೋಜನೆ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಕಂದಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಚೆನಂದಲಿಂಗಪ, ಈ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಸಣ್ಣಯಲ್ಲಪ್ಪ, 
K a ಚಂದನ್‌.ಆರ್‌, ಸೆ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ'ಗಂಗಾ ಕಲ್ಕಾಣ Posies ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸಎಶ್ರೀನಿವಾಸ; 
ನಲ್ಲಯ್ಯ ನಲ್ಲಪ್ಪ, 
ರಾಜೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌.ಬಿ. 
218 |ಪಪುಕೂರು  |ಪಿನಾಹಳ್ಳಿ ಚವಾಷಿ 1702- ಕಷ ಘಟಕ ಚಕ್ಕನಾಯೆಕನೆಹ್ಟ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು. `ಹುಳಿಯಾರು 
ಹೋಬಳಿ, ಬರಕನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ 
ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್‌ ಹುಚ್ಚಪ್ರ ಇವರ _ ಶಾಮಗಾರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಂತಶೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
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ಮತತ ಕೀರ್ಷಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಸರ ಟಿಂಡರನಕ್ತಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಈರ ಔಂಡರ್‌ ತಂಗೀಕಾರವಾದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಾತ ರಫ್‌] 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
7 5 [5 F ಥ OW 
ನಾಷ್ಟ MIA ಹಕ್‌ ನಾನ್‌ ವಾ ಜ್‌ತಕವಾಗಿ a ನ 


ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಅರಳಕರೆ "ಗೆ ಪಾಸಿ ಪ್ರೀ 
ದೊಡ್ಡೆಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕರಿಯಪ್ಪ ಇವರ 

ಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 

ಂತೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಇಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


TTI FE ನರಾ ತ್‌: 


ನ ನ ಹೋಬಳ್‌ ಬಿ.ಆರ್‌.ನಟರಾಜು, ಪಾಂಡುರಂಗಪೆಕೆ 0.00| 3 
ಯೋಜನೆ ಶೀ ಜಯಣ್ಣ ದೊಡ್ಡತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಗುರುರಾಜ.ಎ - 


ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.110/1 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 


ಗಂಗಾ ಕಲಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 


[) 


[1 
> [od 
ಳ್ಳಿ 
7 


ಬಾವಿ 
ಚಿನಾಹ್ಳ್‌ IMITATE ಶರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬ, 
ಂತೋಜಣೆ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ 


ಎನ್‌ ಗೆಲಗೆಟ್ಲ ಇವರೆ ಚಂಡೆರೆಬಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ. 
60 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲಾಣ 
ಂತೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಮಂಜುನಾಥ.ಎಂ, 
ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪಕೆ, 
ರಂಗಸ್ವಾಮಿ 


! ನಾನಾ 


ನಿನಾಯರನಹಳ್ಳ 'ಪ್ರಾಟೂರು; 3.27 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕರಾಂಪುರ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಸರಸಿಂಹಯ್ಯಬಿನ್‌ 
ಸಣ್ಣಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
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ತುಮಕೂರು 


ಶಿರಾ 


3.27 
ಹುಳಿಯಾರು Met. ತಮ, ೈಡಿಹಳ್ಳಿ 


ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್‌ 
ರಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 


ತುವ್‌ಕಾರ್‌ 


ಗನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹ ಕ 
ಹೋಬಳಿ, ಯಳ್ಳೇಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ 
ಶೀ ಕೀಕರಯ್ಯ ಏನ್‌ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 

ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಶಿರಾ 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 
% 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂರಕೆರೆ 
ಹೋಬಳಿ, ಕಂದಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ 


4702-ವಿಶೇಷ ಪಟಕ ಚಿಕ್ಕವಾಂ ಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಂದನಕ 3.27 
ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಸೋರಲಮಾವು ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ 
ಶ್ರೀ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗಯ್ಯ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನ ನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ' 
ಂಶೋಜನೆಯಡ ಕೊಳವೆ 'ಜಾವಿ 


ನಿರಾ 


7702-ನಿಶೇಷೆ ಪೆಟಕೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನೆಹಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂದಿಕೆರೆ 327 
ಂತೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಕಂದಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಾಸಿ ಶೀ 

ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಇವರ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ 

ಂತೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


26 


0.00 


ಷೌಗ್‌'ಷರ್‌ಕರನಿಡ್‌ 


ಇಚ್‌ 


ಕಸಂ FT] ತಲ್ಲೂರ ಮತಕ್ಷತ್ರ ಕೃ ನೀರ್ಷಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಪತ್ತ ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲ ಧಾಗವಹಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಸರು ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹಂತೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸ 
T p) 3 F] 3 [) 7 ¥ [] 
229 |ತಷೆಕಾಹ [ರಾ ಚಿನಾಹ್ಟ್‌ A702 ಶೇಷ ಘಟಕ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಪ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು. `ಹೆಳಿಯಾರ 3.27 
ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಬಿದರೆ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ 
ಶ್ರೀಮತಿ ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ಸಿದ್ದಯ್ಯ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 07-4 ಶಿರಾ'ತಾಲ್ಲೂಕು'. `ಬುಕ್ಕಾಪೆಟ್ಟಣ 3.27 ಮರು`ಟಂಡರ್‌ ಕರೆರಿಡೆ 
ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ದೊಡ್ಡಲಿಂಗಪ್ಪ 
ಇವರ ಜಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಚನಾಹ್ಟ್‌ A027 ನಕ್‌ಷ್‌ ಘಟ 327 
ಯೋಜನೆ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಕರಿಯಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ರಂಗಪ್ಪ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಷನಾಷ್ಟ್‌ T707-Aಕಷ ಘರಾ ತಾಲ್ಲೂನು, ಮಕ್ಕಾಪಣ'ಹೋಬ್‌. 3.27 ಮೆರು`ಟಂಡರ್‌ ಕರಡ 
ಯೋಜನೆ [ಹುಣಸೇಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ 
ಗೇಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್‌ ಸಕ್ರ್ತನಾಯಕ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವ 
233 |ತಷಕಾರು ನರಾ ಚನಾಹ್ಟ್‌ 4702-ವಶ್‌ಷ ಘಡ ನರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ, 3.27 ಮಕು`ಟಔೆಂಡರ್‌ಕಕೆದಡೆ 
ಸಾಕ್ಷಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಮೂರ್ತಪ್ಪ 
ಬಿನ್‌ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
234 |ಕುಮಕೂರು"15ರಾ ಚಿನಾಹ್ಟ್‌ 4702- Nou 3.30 ಸಿ. ಜಯೆಚೆರದ್ರೆ. ರಾಜೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌.ಬಿ 18.93 
ಉಪಯೋಜನೆ Hun ಕೆ.ಜಿ.ಚಂದ್ರನಾಯ್ಯ, 
ೇಶ್‌ ಪಿ. e ಚನಾ 
ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ bee 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋ ಜನೆಯಡಿ PE 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ರಾಜೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌.ಬಿ 
ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌.ಎಂ.ಎಸ್‌ 
235 ಪಮಕಾಹ್‌|5ರಾ ತನಾಹ್ಟ್‌ A702 Nous 
ಉಪಯೋಜನೆ 
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ .ಆರ್‌ ಬಿನ್‌ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ & 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋ 
ಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
236 [ಸುಮಕೂರು ಶಿರಾ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 4702- Nduಜನ R XK 3.30 
ಉಪಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಹೊಸಪಾಳ್ಯ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀರವಿಕುಮಾರ್‌ ಬಿನ್‌ 
ಪುಟ್ಟರಂಗಪ್ಪ, ಇವರ ಜಮೀನಿಸಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋ ಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
237 [ತುಮಕೂರು ಶಿರಾ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 4702- Nduನೆ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 3.30 
ಉಪಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಕರೆಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್‌ 
[ಬಡರಾಮಣ್ಣ , ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋ ಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
yd K 


27 


4702- Noಜನೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


Ul 


4702- ne 
ಉಪಯೋಜನೆ 


[14 


241 


ನ 


4 


ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಚಿನ್ನೋಬಯ್ಯ . ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋ ಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು. 'ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 
ಹೋಬಳಿ, ಬೆಂಚೆ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ 
ಮೂಡ್ಡಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಇವರ 
[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋ 
ಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಕ್ಷೇ ಲಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹಸರು ಆಂದಾಜ'ಷೌತ್ತ 'ಚಂಡರನಕ್ತ ಧಾಗವನಸವ ಗುತ್ತಗದಾಕರ ಟೌಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾಡೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
\ 5 6 7 [3 9 iy ಇಮಾ 
ನಾಸ್‌ IOS ರಾತಾರ್ಲೂಕ`ಬಕ್ಕಾಪಡ್ಡನ 330 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔಡೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಶಾಖದಡು ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ 
ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಸಂಜೀವಪ್ಪ , 
ಇವರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋ ಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಚನಾಹ್ಥ್‌ TI NoSS ರಾ'ತಾಲ್ಲೂಕೆ` `'ಬಕ್ಕಾತದ್ಗಡ 3.30 § | 
ಉಪಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಭಟ್ಟಿಗಾಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 


ನಾ ್ಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಕುರಿಹಟ್ಟಿ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್‌ 
ರಂಗನಾಯಕ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗೆಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 


F) 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


4702- Nduನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


242 


ನಾಯಕನಹಳ್ಳ'ತಾಲ್ಲೂಪು; 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಅಂಬಾರಪುರ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ರೆಂಗಯ್ಯ , ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


243 
ಉಪಯೋಜನೆ 


02 Nou 


ಸ ನಾಹಕನಪಳ್ಸ ತಾರ್ಲೂಪ. 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಯರೇಕಟ್ಟೆ 
ಗ್ರಾಮ ಪಾಸಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ 
ಇವರ 


ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


4702- ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


244 


್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಹಂದಿಗನಡು 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ 
ಲೇಟ್‌ ರಾಮಯ್ಯ, ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


4702- ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


245 


ಸ್ವಿಸಾ ಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಕುದಿಹಟ್ಟಿ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಂಕರಮ್ಮ 
ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ಪರಣ್ಣ, ಇವರ 
ಜಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


4702- NOuನ 
ಉಪಯೋಜಣೆ 


246 


ಥ್‌ ನಾಯಕಸಹಳ್ಳ 'ತಾಲ್ಲೂಪು, 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಕುರಿಹಟ್ಟಿ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಬಿ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್‌ 
ತೊರೆಯಪ್ಪ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


28 


ಸಿ. ಜಯಚಂದ, 
ಚೆಂದನ್‌.ಆರ್‌, 
ಕಾರ್ತಿಕ ಎ.ವಿ, 
ರಾಜಭೋವಿ, 
ರಾಜೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌.ಬಿ 


ರಾಜೇಶ್‌ ಮಾರ್‌ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಮ ಪೊತ್ತ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ಪಗಡೆ 


6 


9 


247 |ತುಮಕೂರು 


4702- Nರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ' ತಾಲ್ಲೂಕು: 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಅಗ್ರಹಾರ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ರಂಗಧಾಮಯ್ಯ 
ಬಿನ್‌ ರಾಮಯ್ಯ, ಇವರ 
[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


3.30 


| 248 [ತುಮಕೂರು 


4702- Ndಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಕಾತ್ರೀಕೆಹಾಳ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್‌ 
ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


3.30 


4702- Ndಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಮಾರುಹೊಳೆ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ 
ರಾಮಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗೆಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


3.30 


4702- Ndಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


250 


ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಜಾಣೇಹಾರ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಮೂರ್ತಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಉಗ್ರಪ್ಪ . ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


3.30 


4702- Nಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


251 


ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಪ` ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 
ಹೋಬಳಿ, ಗಾಣದಹುಣಸೆ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೋಮ್ಮಕ್ಕ ಕೋಂ 
ಲಕ್ಷಣ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋ ಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


3.30 


4702- Nರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ನ್‌ 


252 


ಕರಾ ತಾಲ್ಲೂ `'ಬಕ್ಕಾತಡ್ನಡ 
ಹೋಬಳಿ, ಯರದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ 
ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ. 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋ ಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


3.30 


4702- ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


253 


4702- Ndಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


254 


ಕರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು" `ಬಕ್ಕಾತಣ್ನಣ 
ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಲಕ್ಷ್ಯಣ ಬಿನ್‌ 
ಭೋಜನಾಯ್ಕ , ಇವರ ಜಮೀನಿಸಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋ ಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಹುಳಿಯಾರು 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಗಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಲೇ 
ದುರ್ಗಯ್ಯ . ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


3.30 


3.30 


4702- NOಿಜಪೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


255 


ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ' ತಾಲ್ಲೂಕು. 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಆಶ್ರಿಹಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಬುಂಜಯ್ಯ, 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


3.30 


ಬಿ.ಆರ್‌.ನಟರಾಜು, 
ಜಗದೀಶ್‌.ಹೆಚ್‌.ಸಿ, 
ಮಂಜುನಾಥ.ಎಂ, 
ನಿಂಗರಾಜು, 
ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪಕೆ, 
ರಾಜಣ್ಣ,ಎಂ, 
ಶಿಷಕುಮಾರ್‌.ಎನ್‌, 
ಶಿವಕುಮಾರ್‌.ಪಿ 


ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪಕೆ 


19.12 


21.41 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 


ಕಾಮೆಗಾರಂರ ಪೆಸರು ಅಂದಾಜು ಪೌತ್ತ ಟಂಡರ್‌ನಕ್ತ ಧಾಗವನಿಸದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಚಿಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗ ತೆ ಷೌತ್ತ ವಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಪಂತ ನ್‌್‌ 1 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ [ಪ್ರ 

[ 7 Fl ] 17 i 3 IE Ss 

ಸ್ಥ ನಾಯಕನಹಳ್ಳ್‌ ಹಾಲ್ಲೂಪು- 3.30 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔದೆ Cs Ny 

ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಹಂದಿಗನಡು 

ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಸಣ್ಣ. 

ರಂಗಯ್ಯ ಜ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 


[) 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


7 
256 |ತಾಮಕಾರ್‌ ನಿರಾ ಚನಾಷ್ಸ್‌ A702 Nರuನ 


257 [ತುಮಕೂರು |ಕರಾ ಚನಾಹ್ಳ್‌ 03 Nous ಸ್ಥ ನಾಯಕನಹಳ್ಳ್‌'ತಾಲ್ದೂಕು; 3.30 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಹನುಮಂತನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಪಾಸಿ ಶ್ರೀ ಮೂಡ್ಗಗಿರಿಯಪ್ಪ 
ಬಿನ್‌ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


ಚನಾಹಳ್‌ 7702- Tou ಕ್ಕನಾಯಕೆನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. 330 ಎನ್‌ ಚನತವ ವನ್‌ ಚನತವ 75778 
ಉಪಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ದಸೂಡಿ ಗ್ರಾಮ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಡಿ ಎಂ.ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್‌ 
ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗೆಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಷನ್‌ FE Ts 
ಉಪಂೋಜನೆ 


ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದಮ್ಮ 
ಕೋಂ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗೆಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 


ಚಿನಾಹಳಿ 4702- Nಿರಿಜನೆ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಹಂದಿಗನಡು 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಹೊನ್ನಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 4702- ಗಿರಿಜನ 

ಉಪಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೊ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗಯ್ಯ 
ಬಿನ್‌ ಕೆಂಪರಂಗ್ಯ, ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


4702- NOuನ ಕೃನಾಯೆಕನೆಹೆಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 330 


ಉಪಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಹಂದಿಗನಡು 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಗುಡ್ಡಯ್ಯ , ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಕೈನಾಯಕನಕಳ್ಳಿ' ತಾಲ್ಲೂಕು, 3.30 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ತಿಮ್ಮಾಲಪುರ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಲೇ ಕರಿಯಪ್ಪ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


263 


ಚಿ.ನಾ ಹಳ್ಳಿ 4702- ಗಿರಿಜನ ಕೈನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 330 
ಉಪಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಸೀಗೆಬಾಗಿ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಹುಚ್ಚವರದಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಸಣ್ಣ ವರದನಾಯ್ಕ . ಇವರ 
ಜಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


264 [ತುಮಕೂರು 


30 


ಕಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತೆ ಪ್‌ ರರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗದಾರರ ಹೆಸರು `ಟಂಡರ್‌ ಆಂಗೇಕಾರವಾಡೆ ಕಾಷಗಾರಿಯ ಹಂತೆ ಪರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ [ಪ್ರಗತಿಯನ್ಲಡೆ 
7 7 3 p) ಸ [ Fj F) [ [3 
265 |ತುಷಕಾರು [ಶರಾ ಚನಾಷ್ಟ್‌ 1702- Nou ಸ್ಥ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು: 
ಉಪಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಸೀಗೆಬಾಗಿ 


ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಲೇ ಹನುಮಂತಯ್ಯ . ಇವರ 
[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 

ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


4702- ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


266 ನರಾ ಚೆನಾಹ್ಳ್‌ ಸ್ಥನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು; 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಚಸ್ನಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ರಂಗಪ್ಪ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


NM 
[7] 
x 
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i 
[% 
9 
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y 
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4702- ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಸಿನಾ ತಾಲ್ಲೂಕ 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಸೀಗೆಬಾಗಿ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್‌ 
ಕೆಂಚನಾಯ್ಕ , ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 


4702- NOuರ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


268 |ಪಷಕೂರು |5ರಾ ಚನಾಷ್ಟ್‌ ಸ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ' ತಾಲ್ಲೂಕು. 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಗಾಣದಾಳು 
ಗ್ರಾಮ ಪಾಸಿ ಶ್ರೀ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ 
ಸಣ್ಣರಂಗಯ್ಯ , ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


269 ತುಮಕೂರು ಶಿರಾ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 4702- Nಿಜನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಸ ನಾಯಕನಹಳ್ಳ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ 
ಮಜರೆ ಹೆಚ್‌.ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ 
ಶ್ರೀ ರಂಗಸಾಥಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಕರಿಯಪ್ಪ , 
ಇವರ ಜಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


4702- Nರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


270 |ಕುಷಕೂರು [5ರ ಚನಾಹ್ಸ್‌ ಚಿಕ್ಕನಾಯ ಸ್ಸ ತಾಲ್ಲೂಕು. 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಕಾತ್ರೀಕೆಹಾಳ್‌ 
ಗ್ರಾಮ ಪಾಸಿ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


27 [ನವಕಾಹ 5ರ [ 4702 Nous ಸ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. 
ಉಪಯೋಜನೆ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ. ಮದನಮಡು 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಗಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಲೇ 
ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
272 [ಪಕ [5 ಚನಾಹ್ಟ್‌ HT Nosd ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ' ತಾಲ್ಲೂಕು. 
ಉಪಯೋಜನೆ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಸಾದರಹಳ್ಳಿ 


ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಶೇಖರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ರಂಗಾನಾಯ್ಕ , ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


273 [ತುಮಕೂರು 


J 
3 
9 
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pe 


72° Noud ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ'ತಾಲ್ಲೂಕು, 


ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಜಾಜಿಹಾರ್‌ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಕರಿಯಣ್ಣ ಬಿನ್‌ 
ನಿಂಗಪ್ಪ , ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


31 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಚಂಡರ್‌ನಕ್ಷ ಧಾಗವಔಸದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಚಿಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


9 


1 
೦0| 


ಸನಾ ಕ್ಸ ತಾಲ್ಲೂಕು; 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಜಾಣೆಹಾರ್‌ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣನಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಈರಕೆಂಚಯ್ಯ . ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ನಾ ಸ್ಸ ತಾಲ್ಲೂಹು 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ.ಆಶ್ರಿಹಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಸಂಜೀವಯ್ಯ , ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗೆಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ತುಮಕೂರು ಶಿರಾ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 4702- ndಿuನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


271 ತುಮಕೂರು ಶಿರಾ ಡೆ.ಬಂ.ಹುಳ್ಳ 4702- NUL ಚಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, 

ಉಪಯೋಜನೆ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಭಿನ್ನ ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ , ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


277 |ತಮೆಕಾರು ಕರಾ ಚನಾಹ್ಸ್‌ II Nou ನಾ ಕ್ಸ ತಾಲ್ಲೂಕು; 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಜಾಣೇಹಾರ್‌ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್‌ ಬಿನ್‌ 
ದೊಡ್ಡತಿಮ್ಮಯ್ಯ , ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


K 


೧೯ಗೂಂಡಿದೆ 


4702- ಗಿರಿಜನೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


278 |ತವಕೂರೆ ಕರಾ ಸ್ಥ ನಾಪಕನಸಳ್ಳ'ತಾಟ್ದ್ಲಾಕು: 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡರಾಂಪುರ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಬೋರಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗೆಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಪೂ 


7279 |ಪವಕಾರು  |5ರಾ ನಾಯಕನಹಳ್ಳ'ತಾಬ್ದಾಕು; 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಕೋರಗೆರೆ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಗಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಬಸಪ್ಪ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 


ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 'ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ANI oud 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಸ್ಥ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹಾಲ್ಲಾಕು; 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ದಸೂಡಿ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ 
ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ಹನುಮಂತಯ್ಯ , 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


280 |ತಾಪಕಾರ್‌ ರಾ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ' 


4702- NN 
ಉಪೆಯೋ: 


ಪ 
[13 
CU 


ಸ ನಾಪಕನಕಳ್ಳ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕ. 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಹಂದಿಗನಡು 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಯ್ಯ 
ಬಿನ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ. ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


281 [ತುಮಕೂರು ಶಿರಾ 


[13 
\ 


ನಾಯಕನನಳ್ಳಿ ಹಾವ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ 8 } Oo 


ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ದಸೂಡಿ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌ 
ಬಿಸ್‌ ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 


ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


282 |ತುಮೆಕೂರು ಶಿರಾ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 4702- no 
ಉಪಯೋ 


[4 
k 


32 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 1 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


4702- Nರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


6 7 


ಕೈನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 'ತಾಲ್ಗೂಕು 3:30 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ. ದಬ್ಬಗುಂಟೆ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ 
ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ಗಂಗಣ್ಣ, ಇವರ 
[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


284 


4702- Nರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.” 330 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಹಂದಿಗನಡು 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ 
ಬಿನ್‌ ಕೆಂಚಪ್ಪ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


285 


4702- ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


286 


4702- Nua 
ಉಪಯೋಜನೆ 


287 


TT02- Nua 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಹಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಬೆಳ್ಳಾರ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್‌ 
ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 


3.30 


ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬಿಸ್‌ 
ಕರಿಯಪ್ಪ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 


ಹಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿ W 
ಹುಳಿಯಾರು ' ಹೋಬಳಿ, ಭೈರಾಪುರ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ 
ರಂಗಾನಾಯ್ಕ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


288 


4702- NOuನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಕೃನಾಯನನಹಳ್ಳು.ಹಾಲ್ಲೂರು. 3.30 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಕೋರಗೆರೆ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ 
ಕೋಂ ಬೋರನಾಯಕ, ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


289 


4702- NOuಜಡೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 3.30 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಕುರಿಹಟ್ಟಿ 
ಗ್ರಾಮ ಪಾಸಿ ಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟೂರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ನಿಂಗಮ್ಮ . ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


290 


4702- Nduನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.” 3.30 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ. ಹಂದಿಗನಡು 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್‌ 
ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗೆಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 


[) 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


291 


4702- ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಕೃನಾಪಕನಹಳ್ಳಿ' ತಾಲ್ಲೂಕು; 3.30 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಅಗ್ರಹಾರ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ರಾಮಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


33 


9 


12 13 14 


| |] Wy 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


KN | 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಔಡೆ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 


ಕಾಪಾಗಾಹ್‌ ಪ್‌ ಕನವಾಮ್‌ಪತ್ತ ಚಂಡರ್‌ನೆತ್ಲ'ಧಾಗಪಿಸ 


cl 
PU 
fe 
| 
[s 
[1 
ey 
| 
[2 


ಚರಡರ್‌ ಂಗಿಕಾರವಾದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


6 7 


20] 


p] 


ಸ್ಥನಾಯಕನಶಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲಾಕು: 330 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, 

ಹೊಯ್ಸಳಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ 

ನಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ಶಿವಣ್ಣ. 

ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 

ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


293 |ಹಷ್‌ಕಾರ್‌ ನಿರಾ 702° oud 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಸ ನಾಯಕನಹಳ್ಳ'ತಾಲ್ಲಕು, 330 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಕಾತ್ರೀಕೆಹಾಳ್‌ 

ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಅನಂತರಾಜು ಬಿನ್‌ 

ಜಡ್ಡಯ್ಯ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 

ಬಾವಿ 


fe 
[3 
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54 707- Noun ಕೈನಾಯಕೆನೆಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 3.30 
ಉಪಯೋಜನೆ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಕಾತ್ರೀಕೆಹಾಳ್‌ 

ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆಂಚಮ್ಮ 

ಕೋಂ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

ಗೆಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 


ಬಾವಿ 


295 [ತುಮಕೂರ ನಿರಾ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 4702- Nರಿಜನ 
ಉಪಂತೋಜನೆ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 


[ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ 
ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕಟಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


y 


296 [ತಪಕೊರ]5ರಾ ಚಿನಾಹಳಿ T07- Aor ಕೃನಾಯಕನಹ್ಗ್‌'ತಾಲ್ಲೂಪು. 
ಉಪಯೋಜನೆ ಕಂದಿಕೆರೆಹೋಬಳಿ, ಜಾಣೇಹಾರ್‌ 
ಸ, 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


{ 


p 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ 


297 [ತುಮಕೂರು |ರರಾ ಚನಾಹ್ಸ್‌ A702 Aosd ಕೃನಾಯಕನಕ್ಳ್‌' ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಉಪಯೋಜನೆ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಚಾಣೇಹಾರ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ 
ಎನ್‌.ರಾಮಚೆಂದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ನಾಗರಾಜು 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 


& 
kl 
5 


298 |ತಪಕಾರು |ರರಾ ಚನಾ 702- Noed ಕೃನಾಯಕನಕಳ್ಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. 

ಉಪಯೋಜನೆ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಅಜ್ಜಿಗುಡ್ಡೆ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ತಿಮ್ಮಯ್ಯ , ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗೆಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 


ಬಾವಿ 


299 |ಕುಮಕೂಕು "|[5ರಾ ಚನಾಹ್‌ T02-Toud ಕೃನಾಯಕಸಹಳ್ಳ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕ, 330 
ಉಪಯೋಜನೆ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಕಾತ್ರೀಕೆಹಾಳ್‌ 

ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 

ಕೋಂ ಮಲ್ಲಿತಿಮ್ಮಯ್ಯ , ಇವರ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 


ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 


34 


ಕಾಮಗಾರಿಂಖ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು 'ಪೊತ್ತ 


6 


301 [ತುಮಕೂರು 


4702- ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ತುಮಕೂರು 


ಶಿರಾ 


ಕ್ಲನಾಯೆಕನಹ ್ಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕೆ ¥ 
ಕಂದಿಕೆರೆಹೋಬಳಿ, ಜಾಣೇಹಾರ್‌ 
[ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ 
[ಕೋಂ ಓಬಳಗಿರಿಯಪ್ಪ, ಇವರ 
[ಜಿಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಕಾತ್ರೀಕೆಹಾಳ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್‌ 
ಜಡ್ಡಪ್ಪ , ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ' ತಾಲ್ಲೂಕು: 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಜಾಣೇಹಾರ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನರಸಮ್ಮ 
ಕೋಂ ರಂಗಯ್ಯ , ಇವರ 
[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ತುಮಕೂರು 


9 


4702- ಗಿರಿಜಪ 


ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ' ತಾಲ್ಲೂಕು. 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, 
ಹನುಮದಾಸಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಭೀಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ 
ಲಂಕ್ಕೆಪ್ಪ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ತುಮಕೂರು 


4702- ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಶರಾ`ತಾಲ್ಲೂಪು, `ಮಕ್ಕಾತಡ್ಡಣ 
ಹೋಬಳಿ, ರಾಮಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಓಬಳಯ್ಯ, 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


305 [ನಹವ 


4702 Nou 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಶಿರಾ`ತಾಲ್ಲೂಪು`ಬಕ್ಕಾಪಡ್ಟಡ 
ಹೋಬಳಿ, ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ 
ಶ್ರೀ ಮಹಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ದೊಡ್ಡನಿಂಗಪ್ಪ, 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


306 [ತುಮಕೂರು 


4702- ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


307 ತುಮಕೂರು 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 


4702 Nua 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 

ಹೋಬಳಿ, ಗಾಣದಹುಣಸೆ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಕರೇರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ 
ಚಿಕ್ಕರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿ `'ಮಕ್ಕಾತಡ್ನಡ 
ಹೋಬಳಿ, ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಹೊರಕೇರನಾಯಕ ಬಿನ್‌ 
ರಂಗಶಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


308 [ತುಮಕೂರು 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 4702- Nಿರಿಜವ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಕರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು `ಮಕ್ಕಾತಡ್ಟಡ 330 
ಹೋಬಳಿ, ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ 

ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ 

ಲೇಟ್‌ ದಾಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋ ಜಸೆಯಡಿ 

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


35 


ಟಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ ಪೊತ್ತ್ಗ ಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಂತೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
[] 70 7 


| | 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ 


ಬಿ.ಎಲ್‌.ಶ್ರೀಕಾಂತ, 
ಎನ್‌.ಸಿ.ಚನ್ನಕೇಶವ 


ಎನ್‌ಸಿ.ಚನ್ನೆಕೇಶವ 99.47] 47.12) ಪೂರ್ಣ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 


ಪ್‌ ಕರಾ ಕಾಮೆಗಾರಯ`ಪಸರ ಆಂದಾಜ'ಪೌತ್ಸ ಟಿಂಡರ್‌ನ್ಲ'ವಾಗವನಸದ ಗುತ್ತಗೆದಾರರ ಪಸಕ ಚಂಡರ್‌ ಆಂಗೇಕಾರವಾದೆ ಷರಾ] 
ಗುತಿಗೆಡಾರರ ಹೆಸರು 
5 6 7 § [) Bid 
4702- ಗಿರಿಜನ ರಾಾಲ್ಲೂಕ`ಬಕ್ಕಾಪ್ಗಣ 330 ಜನಾ 


ಉಪಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್‌ 


ಚಿಕ್ಕೀರಮ್ಮ , ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 


T02- Nosd , ಬಕ್ಕಾಷೆಡ್ಗಡ 330 


ಉಪಯೋಜನೆ ” ಮಾದೇನಪಳ್ಳಿ ' ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸಪ್ಪ ಬಿನ್‌ 
ತಿಮ್ಮಯ್ಯ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋ ಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ತಷಾರು |ತೆಸಾಹಳ್ಳಿ" ' |4702- ಗಿರಿಜನ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ” ವ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ RAS 
ಉಪಯೋಜಸೆ ಹೋಬಳಿ, ಜಾಸಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ 


ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ 
ಕರಿಯಣ್ಣ , ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗೆಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋ ಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


312 [ತುಮಕೂರು ಶಿರಾ 


ಕು `ಬಕ್ಕಾಪಣ್ಗನ 

ಹೋಬಳಿ, ಜಾನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ 

ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಗಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 


ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋ ಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


313 [ತುಮಕೂರು ಶಿರಾ ಚಿನಾಹಳ್ಳ 4702- ಗಿರಿಜನೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಕರಾ ತಾಲ್ಲೂಪ `'ಬಕ್ಕಾತಣ್ಗಣ 
ಹೋಬಳಿ, ಕರೆಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ 

ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ 
ಬಿನ್‌ ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗಯ್ಯ- , ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋ 


314 |ತುಪಕಾರ |5ರಾ ತನಾಹ್ಟ್‌ 702-ರವನ ಕು, ಪಟ್ಟ. 3.30 
ಉಪಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ 

ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಹರಿನಾಯ್ಕ ಬಿನ್‌ 

ಶ್ರೀರಾಮಚೆಂದ್ರಯ್ಯ , ಇವರ 

ಜಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


315 |ಪಷಕಾರೆ ಶರಾ ತನಾ od ಕು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 330 
ಉಪಂೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಪಾತಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿಸ್‌ 
ಭೂತಣ್ಣ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ 


ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋ ಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


316 ತೌಮಕಾರು ಶಿರಾ ಚಿನಾ.ಹಳ್ಳಿ 4702- hd ರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬುಕ್ಕಾವೆಟ್ಟಣ 3.30 7 
ಉಪಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ. ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕರಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಪಾತಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗೆಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋ ಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


317 |ತವಕಾರು |ನರಾ ಚಿನಾಹ್ಗ್‌ 7702 Noun ಶರಾ ತಾಲ್ಲೂಕ `'ಬುಕ್ಕಾತಡ್ಸಣ 330 ಸಮನ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
' ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿದ್ದಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಲೇಟ್‌ ಪಾಪಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋ ಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಔದ 


36 


ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಪೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಲ್‌ ಭಾಗಿವೆಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಸರು 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


ಪತನ 


2 
ತುಮಕೂರು ಶಿರಾ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 


ಶಿರಾ'ತಾಲ್ಲೂಕು `'ಬುಕ್ಕಾಪಡ್ಟಣ 
ಹೋಬಳಿ, ಹುಯಿಲ್‌ ದೊರೆ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್‌ 
ಪುಟ್ಟರಾಮ ನಾಯ್ಕ , ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋ 
ಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


319 


ತಮಕಾರು ಕರಾ ಚನಾಹಳ್ಳಿ 


4702- ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಶಿರಾ'ತಾಲ್ಲೂಕು `'ಬುಕ್ಕಾಪಡ್ನಣ 
ಹೋಬಳಿ, ಹುಯಿಲ್‌ ದೊರೆ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸಪ್ಪ ಬಿನ್‌ 
ಉಡಸಪ್ಪ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಕಾಣ ಯೋ ಜನೆಯಡಿ 


[) 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


4702- ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕ `'ಬುಕ್ಕಾಪಡ್ಟಡ 
ಹೋಬಳಿ, ಗಾಣದಹುಣಸೆ ಗ್ರಾಮದ 


4702- Nowa 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು `ಬುಕ್ಕಾಪಡ್ಟಣ 
ಹೋಬಳಿ, ಗಾಣದಹುಣಸೆ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಜಿ.ಆರ್‌ ಬಿನ್‌ 
ರಾಜಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 


ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋ ಜಸೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ತುಮಕೂರು 


4702- Ndಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಶಿರಾ'ತಾಲ್ಲೂಕೆ` `ಮಕ್ಕಾಪಡ್ನಣ 
ಹೋಬಳಿ, ರಾಮಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್‌ 
ಸರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋ ಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


4702- Ndಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಕಿರಾ` ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 
ಹೋಬಳಿ, ಶಾಖದಡು ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ 
ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋ ಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


4702- ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು" `'ಬುಕ್ಕಾಪೆಡ್ಡಣ 
ಹೋಬಳಿ, ಶಾಖದಡು ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ 
ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮರಾಜು ಬಿನ್‌ ಪಾಪಣ್ಣ. 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋ ಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


4702- NOಜವ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು `ಬುಕ್ಕಾಪಡ್ದಡ 
ಹೋಬಳಿ, ಶಿಡ್ಲೆಕೋಣ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ 
ಶ್ರೀ ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಈರಪ್ಪ , 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋ ಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


4702- NET 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು .`'ಬುಕ್ಕಾಡೆಟ್ಟಣ 
ಹೋಬಳಿ, ಭಟ್ಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಜಯರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ರಂಗಣ್ಣ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋ ಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


37 


9 


12 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


13 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 


ರಾ ಕಾವನ ಪ್‌ ವರಾನ ಸಾದಾ ಪಾರ ಚಾಡ್‌ ಗಾರ TRS 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


8 9 10 


5 6 


ತಾಮಕಾರ E ್ಥ 7702- NouT ರಾ`ತಾಲ್ಲೂಕ`ಮಕ್ಕಾತಡ್ಡಡ 

ಉಪಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಭಟ್ಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಹನುಮಯ್ಯ , ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋ ಜಸೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ತುಮಕೂರು 1702- Nou ರಾ`ತಾಲ್ಲೂಕೆ``'ಬುಕ್ಕಾಪಡ್ಟಣ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಅಗ್ಗಹಾರ ಗಾ ಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಹಸುಮಂತಪ್ಪ , 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋ ಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


329 [ತಪಕೂರು 15 ಚನಾಹ್‌ [0 oud ರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು" ಬುಕ್ಕಾಪದ್ಧಡ 
ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್‌ 

ನಿಂಗಣ್ಣ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 


ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋ ಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ 


330 [ತಮಕಾರು [ರಾ ರಾ`ತಾಲ್ಲೂಕೆ``'ಬುಕ್ಕಾಪಡ್ಡಡ 
ಹೋಬಳಿ, ನೇರಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ 
ಶ್ರೀ ದಾಸಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ರಂಗನಾಯ್ಕ, 

ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 


ಯೋ ಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿರ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


4702- Nರಿಜನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ರಾ'ತಾಲ್ಲೂಪ``ಬಕ್ಕಾತ್ಟದ 
ಹೋಬಳಿ, ಶಾಖದಡು ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ 
ಶ್ರೀ ಕಾಮರಾಜು ಬಿನ್‌ ನಿಂಗಣ್ಣ, 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋ ಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


331 ುಮಕೂರು ಶಿರಾ 


332 [ಕುಮೆಕೊರು ಶಿರಾ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 1702- NOuಸ 
ಉಪಂತೋಜಸನೆ 


ರಾ'ತಾಲ್ಲೂಪ `ಬಕ್ಕಾಪಟ್ಟಡ 
ಹೋಬಳಿ, ಗಾಣದಹುಣಸೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಪಾಸಿ ಶ್ರೀಈರಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಸಣ್ಣ 
ಕರಿಯಪ್ಪ , ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗೆಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋ ಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ನಾ ಸ್ಸ ತಾಲ್ಲೂಕು; 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಹೊಯ್ಗಳಕಟ್ಟೆ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 


ಈರಸಿದ್ದೆಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 


[ 333 ಮೆಕೊರು ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಚಿನಾ.ಹೆಳ್ಳಿ 4702- ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಎನ್‌ಸಿ.ಚನ್ನಕೇತವ ಎನ್‌ಸ.ಚೆನ್ನೆಕೇಶವ 100.23] 57.49] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸ ನಾಯಕನಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು: 
ಹಂದನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, 
ದೊಡ್ಡಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ 
ಕಾಂತರಾಜು ಬಿಸ್‌ ಮುದ್ದಪ್ಪ, ಇವರ 
[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 


334 |ತಮೆಕೂರು ಚಿವಾಹೆ 


ಚಿ ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 4702- ಗಿರಿಜನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


335 [ತುಮಕೂರು ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ [ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 4702- ಗಿರಿಜನ F) 
ಉಪಂತೋಜಸನೆ ಹಂದನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡ 
ಎಣ್ಣೇಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್‌ 
ಬಿನ್‌ ಕೆಂಪಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
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ಶೆಕ್ಕ ಶರ್ಷಕ 'ಚಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲ ಭಾಗಪನಿಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಸರು ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಪೆಚ್ಚ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ಹಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


5 


3 8 9 10 1 12 13 
336 [ತುಮಕೂರು ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 


4702- Nಿಜನೆ 


pl ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಹಂದನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ನಡುವನಹಳ್ಳಿ 

ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ 
ಕೋಂ ಲೇ ದಾಸಪ್ಪ, ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 


ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


337 [ತುಮಕೂರು ಳ್ಳ ಚಿನಾಹ್ಸ್‌ 4702 Noun ಸ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. `ಕಟ್ಟಕರೆ 


py 


ರ೯ಗೊಂಡಿದ 


ಉಪಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ತೂಬರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ 
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 


ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


338 ನವಕಾರ ನ್ಯಾ ನನಾಹ್ಯ್‌ 07 NoET 


ಸ್ಥವಾಯಕನಹಳ್ಳ ತಾಲ್ನಾಪು ಸವಾ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 


ಉಪಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ. ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
ಪಾಸಿ ಶ್ರೀ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಸರಸಿಂಹಯ್ಯ 
ಇವರ ಜಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


Ul 


[4 [srk 


4702- NOx 


[4 


ಸ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 


ರು, ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಹಂದನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ತಕಲುಪಾಳ್ಯ 

ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಮರುಳಾಸಾಯ್ಯ 
ಬಿನ್‌ ತಿಮ್ಮಾನಾಯ್ಯ, ಇವರ 
ಚಿಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 


ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


340 [5ನ ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ ಚಿನಾಹ್ಸ್‌ 4702- NOud ಸ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 


v [ವ 


ಉಪಯೋಜನೆ ಹಂದನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಕೆಂಗಲಾಪುರ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ 
ಕೋಂ ಬಸವರಾಜು , ಇವರ 
[ಜಿಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 


ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


F 341 |ಕುಮಕೂರು |ಚನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಚಿನಾಹ್ಳ್‌ 7702- Noud ಸ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಉಪಯೋಜನೆ ಕಂದಿಕೆರೆಹೋಬಳಿ, ಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


Ul 


[4 


342 ಪಮೆಕಾರು |ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ ಚನಾಹಳ್ಳಿ ANT Nour ಸ್ಥ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಕಂದೀಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಗಂಟೇನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ 
ಕೋಂ ರಾಮಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 


ಬಾವಿ 


343 |ನಪಕೂರು |ಡನಾಹ್ಟ್‌ ನಾಕ್ಸ್‌ 702- Nua ಶರಾ`ತಾಲ್ಗೂಪು. ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ 


ಉಪಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಶಾಖದಡು ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ 
ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಇವರ 
[ಜಿಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
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ಸರ ಹಳ್ಲಿ ತಾಶಾಕ್‌ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್‌ ಕರ್ತ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ'ಹಸರ ಅಂದಾಮುಪಾತ್ಸ ಂಡರ್‌ನಕ್ಲ `'ಧಾಗಪನಸರ'ಗುತಗದಾರರ ಹಸರು 


[ 7 7 7 5 [ 7 ¥ ) [0 
1707- Noun ರಾ`ತಾಲ್ಲೂಕು. ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 330 
ಉಪಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಶಿಡ್ಲೇಕೋಣ ಗ್ರಾಮ ಪಾಸಿ 

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಹನುಮಂತಪ್ಪ , 

ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 

ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


344 [ತುಮಕೂರು ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಚಿನಾಹಳ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ 


345 [ತಪಕಾರ್‌ |ತನಾಷ್ಸ್‌ ಚನಾಷ್ಟ್‌ 7707 Toad ರಾ`ತಾಲ್ಲೂಕು`ಬುಕ್ಕಾತಡ್ಟಡ 330 
ಉಪಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಗಾಣದಹುಣಸೆ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಕರಿಯಣ್ಣ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಹೊರ್ಣಗೊಂಡರ 


) 


4702- ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಶಿರಾ`ತಾಲ್ಲೂಕು.`ಮುಕ್ಕಾಪಡ್ಟಣ 
ಹೋಬಳ, ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಪಾಸಿ ಎಂ.ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿಸ್‌ 
ಕೆ. ಮುಕುಂದಪ್ಪಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

ಗೆಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


k 
4 


346 |ನಷಕೂಕು ಚಿನಾಹ್‌ ಚೆ 


3.30 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 


347 ತುಪಕಾರು 


[7 
3 
೩ 
5] 


ಹ್‌ 02 oed U™ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಕರಾ ತಾರಾಪ ದಕ್ಕಾಪನಣ 
ಹೋಬಳಿ, ಮಾರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿ ಬಿನ್‌ ಭೂತಯ್ಯ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 

ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


3.30} 


348, |ತುಮಕೂಡ ಜನಾಶಸ್ಯ ನರಾ: ಹತಲ್ಲೂನು ಬುದ್ನಾ 3.30 ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ 
ಹೋಬಳಿ, ರಾಮನಹಳ್ಳಿ 


349 ತುಮಕೂರು ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 


3.30 ಪೊರ್ಣಗೊಂಔದಡೆ 


ರಾಜಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


4702- Nun 


ಉಪಯೋಜನೆ 


3.30 ಪೊರ್ಣಗೊಂಔದೆ 


g 
2 
[2 
pd 
3 
Fh 


350 | 


ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್‌ 
ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


ದಾ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 


702- Noad ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕ, ಬುಕ್ಕಾಡೆಟ್ಟಣ 

ಉಪಂತೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಲೇಟ್‌ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


351 ತುಮಕೂರು 3.30 


352 |ತಷಕಾರ್‌|ಡನಾಹಳ್ಳಿ ಚನಾಷ್ಟ್‌ A702 Aoud ಕರಾ'ತಾಲ್ಲೂಪು``ಮಕ್ಕಾತಡ್ಡಣ 330 
ಉಪಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಸೀಬಿನರಸಿಂಹಯ್ಯ 
ಬಿನ್‌ ರಂಗಪ್ಪ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋ ಜನೆಯಡಿ 


§ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
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ಪ್‌ ಕಾರ್ಪ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಂಡರ್‌ನಕ್ಸ ಧಾಗವನಿಸದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಗುತ್ತಿಗೆಷಾತT ಪಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹಂತೆ 


gl 
K) 


ನ 


6 


9 


10 i] 


14 


4702- NOಿಜಪ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಕಾ ತಾಪ್ಠಾಪ ಪಕ್ಕಾಪ್ಯದ 
ಹೋಬಳಿ, ನೇರಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ 
ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಂಜಿನಪ್ಪ . 
ಇವರ ಜಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋ ಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


4702- ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ರಾ ತಾಲ್ಲೂಪ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 
ಹೋಲಳಿ, ಶಿಡ್ಲೆಕೋಣ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ 
ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಆಲ್‌.ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ರಂಗಪ್ಪ . 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋ ಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


4702- ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಬಿನ್‌ 
ನರಸಿಂಹನಾಯಕ, ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋ 
ಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


4702- NOS 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ರಾ'ತಾಲ್ಲೂಕು``'ಬಕ್ಕಾಪಡ್ಡಡ 
ಹೋಬಳಿ, ಭಟ್ಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 


4702 Noud 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಣ್ಣ ನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗಣ್ಣ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋ ಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


[3 
ಹೋಬಳಿ, ಸವಿಲೆ ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ 
ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ರಂಗಪ್ಪ, ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


4702- Nರಿಜನೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು: 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಆಶ್ರೀಯಾಳ್‌ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಗಮ್ಮ 
ಕೋಂ ಬಸವಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


4702- Nರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ' ತಾಲ್ಲೂಕು” 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್‌ 
ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
[ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 


ಬಾವಿ 
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ಬಾವಿ 
02 Nod ರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು `ಬಕ್ಕಾಪಡ್ಡಡ ಬಿ.ಆರ್‌.ನೆಟರಾಜು, 
ಉಪಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಕರೇಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ.ಎಂ, 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಮಾದಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪ ಕೆ, 
ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗಪ್ಟ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಸ್ರ 
ಟಿ.ವಿ.ಮೂರ್ತಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಾಂಡಾಕಗಪ್ಪ: 


8.86 988] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 


ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಲ ಧಾಗವನಾರ ಸವಾರರ ಪ್‌ 


ಚಿಂಡರ್‌ ತಂಗೇಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


೦| 


9 


4702- ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಕೃನಾಯಕನಕಳ್ಳಿ ತಾರ್ದಾಕು, 
ಕಂದೀಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಬಡಕೇಗುಡ್ಡು 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 
ಕೋಂ ಜುಂಜನಾಯಕ, ಇವರ 
ಜಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


3.27 


363 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳ'ತಾಲ್ಗಾಕು 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡರಾಂಪುರ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ 
ಬಿನ್‌ ಮೂಡ್ಡಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


T02- AosT 


ಉಪಯೋಜನೆ 


364 


4702- ಗಿರಿಒನೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


365 


ಕೃನಾಯಕನಹ್ಳ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು; 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಹೊಯ್ದಳಕಟ್ಟೆ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಕೋಂ 
ರಾಮಯ್ಯ , ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಕೃನಾಹಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು; 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಬಡಕೆಗುಡ್ಡು 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕೋಂ 
ರಂಗಾಸಾಯ್ಕ, ಇವರ ಜಮೀನಿಸಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


3.27 


3.27 


4702- ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


366 


ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಮೈಲುಕಬ್ಳೆ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೂಢಾಮಣಿ 
ಕೋಂ ಕರಿಯಣ್ಣ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


3.27 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ T702- Nod 
ಉಪಯೋಜನೆ 


367 


368 |ಖುಮಕೂರು 


369 |ತುಮಕೂರು 


ಕೃನಾಯಕನಸಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು; 
ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಸಿದ್ದನಕಟ್ಟೆ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಂಗಮ್ಮ 
ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


3.27 


ಕೃನಾಯಕನಕಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. 
ಹಂದನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ. 
ದೊಡ್ಡಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ 
ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಗವಿಯಪ್ಪ, ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


3.27 


ಕರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, `'ಬಕ್ಕಾಕಡಣ 
ಹೋಬಳಿ, ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಬಾಲಣ್ಣ, 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋ ಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


370 ತುಮಕೂರು |ತನಾಹ್ಟ್‌ ಚನಾಹ್ಸ್‌ 7702- oud 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಕರಾ`ತಾಲ್ಲೂಕು``ಬುಕ್ಕಾತಡ್ಟಣ 
ಹೋಬಳಿ, ಗಾಣದಹುಣಸೆ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕರಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಲೇಟ್‌ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 


3.27 


3.27 
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ರಾಜೇಶ್‌ ಫಮಾರ್‌ವ 


21.47 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಜದಡೆ 


| 


ಕ್ರಸಂ ED] ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತ್ರ ಪಕ ಕರ್ಷ್‌ ಕಾಮಗಾರಯ`ಸಹ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಟಿಂಡರ್‌ಸಫ್ಲ' ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೇಕಾರವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ] ಪಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಹ`ಹಂತೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡರ [ಪ್ರಗತಯಲ್ಷಡೆ 
T 7 3 3 p [) 7 F] F 7 i |p) [) 4 
371 [ಪಕಾರ |ಜನಾಷ್ಟ್‌ ಚನಾಹ್ಟ್‌ 4702- Nous ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ 327 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಕ್ಯಾತನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ 
[ಕೋಂ ಬಸವರಾಜು, ಇವರ 
ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
372 [ತುಮಕೂರು ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 4702- Noun ಚಿಕ್ಕನಾಯೆಕನೆಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕಂದಿಕೆರೆ 3.27 ರಾಜೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ಬಿ, ನಲ್ಲಯ್ಯ ನಲ್ಲಪ್ಪ, 11.61 0.00| ಭ್‌ಾತಿಕವಾಗಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ನಲ್ಲಯ್ಯ ನಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಾಮಗಾರಿ 
Fick: We A wa 6 ಕಲು 
ಡ-ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿಫ್‌' ಧೊಡ್ಡಯ್ಯ ಇವರ ಹೆಚ್‌.ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲಾಣ ಮಂಜುಳ.ಡಿ.ಆರ್‌ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನ್ನ 
ಚಂದನ್‌.ಆರ್‌ 
373 [ನಷಕಾರ|ಡನಾಹ್ಯ್‌ ಚನಾಹ್ಟ್‌ A702 oud ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳ್‌' ಹಾಲ್ಲೂಹ ಕಷ್ಟಕರ 3.27 ಚಂದಲಿಂಗಪ್ಪ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ತಿಗಳಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್‌, ಕಾಮಗಾರಿ 
ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಯಕ ಬಿನ್‌ ಕಂಬನಾಯಕ, rE 
ಚಂದ್ರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಈ ್‌ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂದಿಕೆ 3.27 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಹೋಬಳಿ, ಹಸುಮಂತಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 
A02- Noss ಶರಾ`ತಾಲ್ಲೂಪ 'ಬಕ್ಕಾಪ್ಟಣ'ಹೋಬ, 327 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೋಂ ದೊಡ್ಡರಂಗಪ್ಪ ಕಾಮಗಾರಿ 
"ಇವರ ಚಾನಕಲ್ಲು ಸನಂ. 47/8 ರ ಬಾಷ py 
[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ kai 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
T07- Aoed § ನಳ್ಳಿ y 327 ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ರ್‌ಕೆ. ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪೆಕೆ. 576 0.00]  ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ § K NA ಮಂಜುನಾಥ.ಎಂ, ಕಾಮಗಾರಿ 
ಡ್ನಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ.ಎ ಪ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್‌ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ. ಗಾನ ಸಾರಿನ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ - 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
377 ಚಿನಾ.ಹ್ಗ್‌ 1702- Noun ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 327 ವಾಗ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಓಬಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಶ್ರೀ ಹಸುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್‌ 
ಕರೇಹನುಮಂತಪ್ಪ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಟಿ 
ಗಂಗಾ ಕಲಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
378 ಚನಾಹ್ಟ್‌ 702- Nous ¥ ಳ್ಳಿ ಕು, 3.27 ಆನಂದಪ್ರಸಾದೆಔಿ; ಬಿಕಮಂಜೆಗ್‌ಡೆ. 34.33 0.00]  ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಮರೆನಾಡು ಅರುಣ ಕೆ.ಎಸ್‌, ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿ.ಕೆ.ಮಂಜೆಗೌಡ ಹ y 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ Wy: ಜ್‌ JE ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವ ಬಾವಿ ಮ್ಹೀಕವ ಎನ್‌ಸಿ; 
ನರಸಿಂಹಯ್ಯಸಿ, 
379 ಚಿನಾ:ಹಳ್ಳಿ ಚಿನಾ.ಹಳ್ಳಿ 1702- Ndudೆ 3ಕ್ಕನಾಯೆಕನೆಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ 3.27 ಪಿ.ಆರ್‌.ಚನ್ನಿಂಗಪ್ಪ, "ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ತಿಗಳನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿ ಪಾಂಡುರಂಗಪ.8. ಜಗಾ 
ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ವ 
6 ರಾಜೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌.ಬಿ ಪ. ಡೆ 
ಕೋಡಿರಂಗಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
Wie 
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ಮತ್ರ ಕಕ್ಕ ರ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಅಂದಾಮ'ಮೊತ್ತ ಚಂಡರನಕ್ಷ ಭಾಗವಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಸರು ಚಿಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
F] 3 6 7 [] 9 n 
ಚಿನಾ.ಹ್ಳ್‌ 1702- oun ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ 3.27 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಹೋಬ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಶೀ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಭೈಲಯ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


a) 
ಇಷರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಚನಾಷ್ಳ್‌ T0T- Nour ತಕ್ಕನಾಂಯಕನಷ್ಥ್‌ ಕನ್ಲೂಕು ಸವಾ 327 
v ಕ ೪ Kd p 
ಉಪಂತೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ 


1 ಶ್ರೀಮತಿ ಈರಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಣ್ಣ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಚನಾಹ್ಟ್‌ 4702- Nod ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನೆಹ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆಳಿಯಾರು 327 
ಉಪಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ, ಹೊಯ್ತಳಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ 


ಶ್ರೀಮತಿ ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ 
ಚಿಕ್ಕಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವ 


383 [ತಷಕಾಕೆ ಚನಾಹ್ಸ್‌ T702- ocd ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ'ತಾಟ್ದೂಹು; 327 


ಉಪಯೋಜನೆ ಕಂದೀಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಬಡಕೇಗುಡ್ಡು 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ Aeon 
ರಾಸನಾಯಕ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜೂರ್ರಗಾಂಡದ 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ 
384 |ತುಮಕೂರು ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 4702- Nರಿಜನ ಕೃನಾಪಯಕನಕಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, 3.27 ತವಾಗಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಹಂದನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ,ಅರಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ FETS 
ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ES 
ಶಂಕರಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಖಳು 
ಕಲ್ಯೂಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
EE LE ಕೃನಾಹಕನಸ್‌'ತಾರ್ಗಾಪ 377 ಭಾತವಾಗಿ | Wa 
ಉಪಯೋಜನೆ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ, ಸಿಂಗಾಪುರ ನಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್‌ NES 
ಲಕ್ಕಪ್ಪೆ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ'ಗೆಂಗಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
386 [ಕುಪಕಾರು '|ತನಾಹ್ಟ್‌ ಚಿನಾಹ್ಗ್‌ I Nosd ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳ ತಾಲ್ಲಾಪು. 337 
ಉಪಂತೋಜನೆ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಮೈಲುಕಚ್ಛೆ ಭಮಗಾಕಿ 
Heed cs nd ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ನಿಂಗಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


387 [ತಮಕೂರು ''|ಚಿನಾಹ್ಸಾ ಚನಾಹ್ಟ್ಥ್‌ 702- Noun 1ಕ್ಕನಾಯಕಸಹಳ್ಳಿ' ತಾಲ್ಲೂಪು 327 Pee ವಾಮೋಾಮಮವವಾವು ವ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಸಿದ್ದನಕಟ್ಟೆ ಮ 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್‌ K 
ಚಂದ್ರಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
388 |ಕಾಮಕಾರು '|ಚಿನಾಹ್ಸ್‌ ಚನಾಹ್ಸ್‌ 1702- Nouನ ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 327 ವಗ | RAN _ ಮಾ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಮೈಲುಕಬ್ಬೆ es 
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ದಾಸಪ್ಪ ಬಿನ್‌ Ra 
ರಂಗಪ್ಪ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳೆವೆ ಬಾವಿ 
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ಕ್ಸ್‌ ರರ್ಷ 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`"ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು'ಮೊತ್ತ `ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲ`ಧಾಗವಹಸದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೆಸರು ೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಂತೆ ಷೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


pj 


6 


if 8 10 1 


4702- ಗಿರಿಜಪೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ನರಾ ತಾಲ್ಲೂಕ. `ಮಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ'`' ಹೋಬ 
ಬಟ್ಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ 
ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ವಿಶೇಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ವಿಶೇಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜಣೆ 


ಚತ್ತದುರ್ಗ ಕ್ಲೆ `ಹೌಳ್ಕಾಕೌ ತಾಲ್ಲೂಕ 
[ಗುಂಡಿಮಡು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಅರುಣಕುಮಾರಿ ಕೋಂ ಮಂಜನಾಯ್ಕ 
"ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾಷಪರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ವನ್‌ ಕ್ರ ಕರಿಯಪ್ಪ 
ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ 
ಕಸಬಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ 


ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 


3.27 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚಿತ್ರಪುರ್ಗ 3 
ದೊಡ್ಡಸಿದ್ದವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
[ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 
[ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ನಕೇಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ॥ 
[ದೊಡ್ಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


5.00 ಶೇಶಾದ್ರಿ ಇನ್‌ ಶಾದ್ರಿ' ವನ್‌ 4.28 0.00| ಪೋರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
5.00 ಶೇಶಾದ್ರಿ ಎನ್‌ 4.40| 0.00] rr 
50.00 ಪ್ರಾಶವೈ 4237) 4550 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇಳ್ಸೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 
ಕ್ಕಾಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 

ಚಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕುರುಮರಡಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
[ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


55.00 ಡನಾರಾಯಣಕೆಡ್ಡ 


52.00 ಡಿನಾರಾಯಣ ಕೆಡ್ಡ 


ಡನಾರಾಶಣ ಕಷ್ಠ 


50.00 ಬಿಕಂಖಲ್ಲವ್ರ 
57.66 
54.04| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ನಕ್‌ಷ್‌ ಡಕ ಯೋವನೆ 


ವಕಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋನವನೆ 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 


ನಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ತತ್ತದಾರ್ಗ ಪಕ್ಷ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅ 
ಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 


ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


55.00 ಕಸದ್ಗನಿಂಗತ್ತೆ 


ಕಸಡ್ಗಶಂಗಪ್ಪ 


| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅ 
ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಚತ್ರಮರ್ಗ ಇಕ್ಸ್‌ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 3 
ಬೆಟ್ಟದನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಷತ್ತದರ್ಗ 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ॥ 
ಕಡ್ಡೆಗುದ್ದು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
[ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 
[ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


55.00 ವಸ್‌.ಎ.ಮಹೇಶ್‌ 


55.00 


[tl 
Fe] 


60.00 ಡನಾರಾಹಣಕೆಡ್ಗ 


ನಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇಲ್ಲೆ "ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 3 ॥ 
ಪಡ್ಡರಸಿದ್ದವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
[ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 
[ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


57.40] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
60.00] Sರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


5500 ಪಪ ಎಸ್‌ಎಮೆಹೇತ್‌ 48.64| 53.59 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಸರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತೆ 


`'ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಷ`ಧಾಗವನಸರ ಗ್‌3ಗದಾರರ ಹೆಸರು 


ಚಂಡರ್‌ ಆರಗೀಕಾರವಾದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ 


7 3 [3 7 § ) [i 
ಚಿತಡುರ್ಗ ನಿಕೌಷ್‌ ಘಟಕ ಸಾಜನ್‌ ಚಿತವೌರ್ಗ ಇತ್ಸ್‌ ಚತವೌರ್ಗ ಐ 53.00 ವೆಂಕಟ್‌ಕ್‌ ಹಾದೆವ್‌ ಪಂಟ್‌ಶ್‌ ಯಾರ್‌ 


ಸೊಂಡೆಕೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಠಾಂ ಬರ್ಮಾಣ 


402 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಕೌಷ್‌ಫರ್‌ ಯೋಜನೆ ತತ್ತಡುರ್ಗ ತಾಲ್ಲಾಕ್‌ ಚಾನ್‌ ಗಾಮಡ 50.00 
ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ 
ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಸಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


403 


404 


ಫೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ 


ಚತಮೆರ್ಗ ವಿಕೌಷ ಫರ್‌ ಯೋಜನ ತದುರ್ಗ ತಾರೂಕಾ ಹಾಡನಾಂಕನಹ್ಳ್‌ 5000 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ 


ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚತದರ್ಗ ತಾನ್ಲಾಕ `ತುರುಪನಾಕ 50.00 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ 
ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


405 


407 


ಚಿತದುರ್ಗ ಲ್ಲೂಕ್‌ ಕುನಪೌವ್ರ 50.00 ಆರ್‌ ಜಂರಾಷುಪ್ಪ ಆರ್‌.ಒಯರಾಮಸ ಪ್ಷರ್ಣಗೂಂಡದೆ 
ಜಾತಿಯವರ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ತತಡಾರ್ಗ ್ಲಾಕಾ ಹಾಯೆಕಲ್‌ 100.00 ೫ ಯಲ್ಲಪೆ 3 ಯ್ಹಾಪ ಸೊರ್ಣಗೆಣಂಡಡೆ 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ 


ಘರ್‌ ಪಾವನೆ 


, ಹ 


iy 25.00 
ದೇವರಮರಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 


ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಥಕ ಯೋಜನೆ ತತ್ತರಾರ್ಗ ಸತ್ಕಾರ 

ನಾಗಗೊಂಡನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ 
ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


25.00 


ಎಂ.ಟಿ. ಪುಟಯ 


p 25.00 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ 
ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪೊರ್ಣಗೆಣಂಡದೆ 


25.00 


411 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವೇದಾವತಿ ನದಿಗೆ 


ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


412 


ರಾಘಷೇಂತ್ರ್‌ಕ 


`ರಾಘವೇಂಡ್‌ಟ 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್‌ ಇನುಪವನಹಾಗಡ್‌ಕಡೆ 


ಹೆಡ್‌ ಕವಾನಾಡ ಎನ್‌ 
ಪುಟ್ರೋರಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್‌ ಸ.ಸಂ 1/106 ರಲ್ಲಿ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


413 


ಸಣ್ಣರಷ್ಮ ಕಾಂ ಕತಪ್ಪ`ಪಾಶಿಷ್ಠ್‌ ತಾತ 
ಪುಟ್ಟೊರಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್‌ ರಿಸನಂ181 ರಲ್ಲಿ 
ಚೆಕ್‌ ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


414 


415 


ಕೋಂ ಮಾರಪ್ಪ ಪರಕಷ್ಠ ಜಾತ 
ಪುಟ್ಟೊರಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್‌ ರಿಸನಂ.180 ರಲ್ಲಿ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಯೋಜನ 


ಪು! ್ಲೋರಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್‌ ಸ್ನಪ್ರ ಬಿನ್‌ ಕುಕ್ಕ 
ದುರುಗಪ್ಪ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪುಟ್ಹಾರಹಳ್ಳಿ 
[ಕಾವಲ್‌ ರಿ.ಸ.ಸಂ.101 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಕಾಂ 


Fe 


ರ್ಮಾಣ 
ಚಿತೆದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ತೆದುರ್ಗ ನಿಕಾಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಚಿತ್ರಡೆರ್ಗ ಹಕ ಚತದರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು 50.00 


ಬೆಳಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ 
ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಕೆರೆ ಮತ್ತು 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ರ್ಥ ನಡ್‌ 
ಅನುಷೋವನೆಯಗಬೇಕಿದೆ 


¥ ಕಷ್ಣ ಟಿ.ಶಿವಣ್ಣ 
) ನ 
ಕಗ ಡಕಗೆತೆ 
ಪೋತಕಡ್ನ ಸೋತಕಡ್ಡ 
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ಪಕ್ಕ ಕರ್ಷಕ ಕಾಮಗಾರಿಂಯ`ಪೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಟೆಂಡರ್‌ನಕ್ಲ ಧಾಗಪಹಸಿರ'ಗುತ್ತಗೆದಾರಕ ಹಸರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಷಾತ್ತ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಹೂರ್ಣಗೂಂಡಿ 


5 6 7 9 10 


[J 
ನಶೇಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಚಳ್ಳಕರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೋಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್‌ ಆಸುಷೋಡನೆಯಾಗದಬೇಕ 


Ks 
ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ 


3 


ಹ. 
ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಆರ್ಥ್‌ ದಡ್‌ 
ಅನುಷಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ 


750.00 


ಪತಹ್‌ಡ 
ಆರ್ಥ್‌ ಪಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿ 


418 


ಹೆಚ್‌ ಜಗದೀಶ 


100.00 ಹೆಚ್‌ ಜಗದೇಶ 


ಚತ್ತದುರ್ಗ ಇಳ್ಲ`ಚ್‌ರ ಲ್ಲಾ 
ಯಾದಲಘಟ್ಟಾ ರಿ.ಸ.ನಂ.101.1೩ ಹತ್ತಿರ 


ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


93.23 


419 SSS 


13 
& A 


ಘಟಕ್‌ ಯೋಜ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇಳ್ಲ್‌ ಚಕರ ತಾ: 
[ಯಾದಲಘಟ್ಟ ರಿ.ಸ ನಂ:101/4ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ 


ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


150.00 ಹಚ್‌ ಜಗದೀಶ 138.60 


420 |33Sರ 


ಹಿರಿಯೂರು ಹಿರಿಯೂರು 


FZ) 
& 
5 


ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಟಿ.ಮಲ್ಲೇಶ್‌ 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇಳೆ ಔರಿಯೊರು 
ಕೋವೇರಹಟ್ಟಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಓಬಳಪ್ಪ 
[ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 

Cia." 6 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


25.00 


421 |ಬಿತ 


ಹಿರಿಯೂರು ಹಿರಿಯೂರು 


ಘಟಕ ಯೋನನೆ 


Fm 
ky 
[1 


ಗೌಡನ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ 
ಕೆಂಚನ ಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


422 [SSH 


423 |ಟಿತೆದುರ್ಗ 


ಹಿರಿಯೂರು ಹಿರಿಯೂರು 


22.13 


000] ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿ 


ನಿಶಷ್‌ ಘಟಕ ಯೊಜನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇಳ್ಗ'ನರಿಯೊರ್‌ಾಲ್ಲೂಕು 
ಹಿಂಡಸಕಟ್ಟೆ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ 
ಅಜಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ 
TR [) 
ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಸ ವೇಂಕಟ 


ಹಿರಿಯೂರು ಹಿರಿಯೂರು 


65.06| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಿಕಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


424 


425 


ಹಿರಿಯೂರು ಹಿರಿಯೊರು 


426 


21.91] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ನಕೇಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


36.00 


ವಿಶೇಷ 


ಪಿಜಾಲನ ಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ 
ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


17.03] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕರಿಯಾಲ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ 
ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


427 


ಪತ್ತಪರ್ಣ 


428 


429 |S 


ಹಿರಿಯೂರು 


ಹಿರಿಯೂರು 


ಹಿರಿಯೂರು 


13.00] ಪೋರ್ಣಗೂಂಡಿರೆ 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ `ಇಳ್ಸ ಹರಿಯಾರು`ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕಸ್ತೂರಿರಂಗಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಜಮೀನಿನ 
ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


18.01] ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಷಳ್ಲೆ ನರಂಹೂರು 
[ಉಡುವಳ್ಳಿ ಸೀಗೆಹಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್‌ 
ಕೆರೆ ರಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 


16.38] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 


ಜನ 


ವಕ್‌ಷ್‌ 4ರ ಚತ್ರಡುರ್ಗ `ಜಳ್ಲೆ `೬ರಿಯೊರು ಅ 


ರಾಘಪೇಂಕ್ರ ಬಟ 


430 |S 


ಹಿರಿಯೂರು ಹಿರಿಯೂರು 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್‌ ಆನುಮೋಡಸಂಯಾಗಬೇಕಡೆ 


25.00] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್‌ 


ಅನುಮೋದಣೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ 


[ತಲ್‌ಮಡು ಭೂತನಹಟ್ಟಿ ಗಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


431 |ಚಿತದುರ್ಗ 


ಹಿರಿಯೂರು ಹಿರಿಯೂರು 


ವಿಶೇಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೊರು ತಾ 
ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವೇದಾಪತಿ 


ಸದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


750.00 


ಜಿಒರಾಜು ಜಿಒರಾಜು 


518.99 


0.00 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದಣೆಯಾಗಬೇಕಿ 
ಡೆ 


295.00 ಪ್ರೆಗತಯೆಸ್ಸೆಡೆ 
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RAR 
ಕರರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


p [ 


ಪ ಘಡಕ ಚೋನನೆ ಚತ್ತದರ್ಗ ಕ್ಸ ನರಯೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಾ: 
ಈಶ್ತರಗೆರೆ ಗಮದ ಸ.ಸಂ.97/1, 97/2 
ಪನಜಾಕ್ಷಿಕೋಂ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ 


434 


ರಿಯೂರು 


ಹಿರಿಯೂರು” 


ಹಿರಿಯೂರು 


ಹಿರಿಯೂರು” 


435 


437 


438 


439 


440 


ಹರಿಯೊರ್‌ 


ಹಿರಿಯೂರು 


ಆರ್ಥಿಕ ನರ್‌ ಆನುಷೋವನ ಗಡದ 


ಗ್‌ 
ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ವೇದಾವತಿ 
ನದಿಗೆ ಆಡ್ಗಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


L 


510.57 


518.34 


ವಿಕೇಷ ಘಟಕ ಡೋನ್‌ ]ಥರಷುಗರ ಷಡ ರಸನಂ.6ರ 
ಸಮೀಪ ಹರಿಯುವ ಆಪಿನಕಟ್ಟೆ ಹಳ್ಳ 
(ಮೊಸಳೆ ಮಡಗುಗಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಸಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


60.00 


ಕರ್ಥಿಕ ಕಡ್‌ ಇನುಷಾತಾಾಗಲಳೆ 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಷೋದನೆಯಾಗಬೇಕೆದೆ 


55.54 


0.00 


ಚಿತದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕಂಬತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗಮದ ಸಮೀಪ ಹರಿಯುವ 
ವೆದಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


550.00} 


ಅರ್ಥಿಕ ದಡ್‌ ಅನ್‌ ಷೋರಸಯಾಗಪಿಕವೆ 


ಆರ್ಥಿಕ ವಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ 


ಡತ್ರಡೆರ್ಗ ಕ್‌ ಪೌಳಕಾಲ್ಲೂರ್‌` ಆ 
ಚಿಕ್ಕುಂತಿ ಬ್ರಾರೇಜ್‌ಗೆ ಬಾಡಿವಾಲ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇನ್ಸ್‌ ಪೌಳನಾಲ್ಲೂರು ಗ 
ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗೆ 


ಬಾಡಿವಾಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


50.00 


ತು'ಡೇಷರಾಜ್‌ 


50.00 


ವಸ್‌ಶ್ರೀರಾಮ 


31.11 


0.00 


30.00 


ವಿಸ್‌ ಕ್ರೀರಾಮಿಲು 


ಚತ್ತದರ್ಗ ನಕ್ಷ ಚತದುರ್ಗ ತಾಮ್ಲೂಪ 
ಕೊಳಹಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಮ್ಮನ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


441 


ಹೂಳ ರ 


442 


ಚಿತೆದುರ್ಗ 


ಫಸ್ಟ 


[ಹೂಳಲ್ಸಿರೆ 


[ಬಿದರ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ 
[ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಚಿತ್ತದೆರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಡ್ಸಾಂ ೧ರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


25.00 


44.61 


49.89 


21.61 


0.00 


20.00 


ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಇ ಪ್‌ಎನ್‌ 


17.58} 


100.00 


೯3ದ್ದಶಾಗಪೆ 


ತ ಕ್ಲ ಹೊಕ್ಕ ತಾರಾ 
ಹಿರೇಎಮ್ನಿಗನೂರು ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ 
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಗಸನ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಹರಿದು 
ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೂಳಲ್ಫಿರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
[ಬಿದರಕೆರೆ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡ ಮತ್ತು 
ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ಹಳಕ್ಕೆ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಲಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ 


ವಕ್‌ ಘರ ಯೋನನೆ ಚತ್ತದರ್ಗ ಇತ್ತ "ಪೌ ತಾರಕ 
ಹುಲೆಮಳಲಿ ಓರೇಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ 
ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


100.00 


ಜಿ ಆರ್‌ 


96.80 


0.00 


84.88 


0.00 


100.00 


100.00 


ಕನ್‌ ತಾಣ 


ಕನಷಮ್‌ಕಾಣಕ 


93.12 


0.00 


ಹರ್‌ ಇಗರಣೆ 


ಜಗದೀಶ 


92.81 


0.00 


444 


ತತವ 


ಖೂಳಲ್ಕರೆ 


ನಕಾಷ ಘಡ ಜೋಜನೆ ಚತ್ತಪರ್ಗ ಕ್ಸ್‌ ಪೌಳಕ್ಕಕ ಲೂಕ 
ಬೋರನಹಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಹರಿದು 
ಬರುವ ಕಾಲುವೆಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


445 


ಹನ್ಸ್‌ 


ಹೂ (9 


ನಿತೇಷ್‌ ಘರ ಜೋನ್‌ ಡತ್ತದಾರ್ಗ ಇತ್ತ್‌ ಚತ್ತಡರ್ಗ ಲಾಕ 
ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕೋಗುಂಡೆ 
ತಿರ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ 


ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


100.00 


ಹೆಚ್‌ ಜಗದ 


ಚ್‌ ಜಗೆದೀೆ 


92.68 


75.00 


150.00 


ಷಆರ್‌ಗ್‌ರೇಶೆ 


ಆರ್‌ ಗರ 


160.38 


0.00 


48 


ಕ್ರಸಂ ಜಿಳ್ಜೆ ತಾಲ್ಲೂಕ ಮತಕ್ಷತ್ರ ಕ್‌ ರರ್ಷ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೆಸರು ಅಂದಾಜ'ಪೊತ್ತ ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಲ್‌ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಂಡರ್‌ ಅಂಗೇಕಾರವಾದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹಂತೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 
1 2 3 4 5 6 9 12 
446 |ಚಿತದುರ್ಗ ಹೌಳಕ್ಕಕ ಹೊಳಿ ವಿಶೇಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇಲ್ಲ್‌ `ಹೌಳಕ್ಕಕ ತಾಲ್ಲೂಪ ಕ ಎಮ್‌ ಪೊಕೆಶ 
ನಗರಘಟ್ಟ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
447 |ಚಿತೆದುರ್ಗ ೧ಳಲ್ಪರ ಹೂಳಲ್ಫರೆ 


ಅಪ್ಪರಸನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
[ಚತ್ರದುರ್ಗ ಪಳ್ಸ`ಹೌಳಕ್ಕಕ ತಾ`ಡಾವರ 
[ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


€ಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಷ್‌ ಕೂ 


[13 


ಘಟಕ ಯೋಜನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಛಃ ರೆ ತಾ. 
[ತನ್ನಸಮುದ್ರ ಮೇಗಳಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತಿರ 


ಚೀರಣೆಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇಫ್ಗ್‌ಹೌಳಕ್ಕೆಕ ತಾ: 
ರಂಗಾಪುರದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
[ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


452 


ಚತ್ತದುರ್ಗ ಇನ್ಸ್‌ ಹಾಳಕಕಾ: 
ಕಣಿವೆಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಚತ್ರದುರ್ಗ ಇಳ್ಲ'ಹೌಳ್ಕ್‌ಕಾ: 
ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ-ಸಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯೆ 
[ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಡ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


453 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇನ್ಲ`ಹೌಳಲ್ಕಕ` ತಾ ಕಡಾರು 

ಪಕ್ಕದ ಕೆರೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ 

ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಡ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
vs ~E [) 


464 


ME 


ನಿಶಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ೂಳಲ್ಕೆರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಡ್ಡದಸಾಂತೇನೆಪ್ಟ್‌ 
ಹತ್ತಿರ ರಂಗಾಪುರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಂಗುಕೆರೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


455 


ಚತ್ರದಾರ್ಗ ಪನ್ಸ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕ 
ಬಸ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ತಿಮ್ಮೆರಾಜು 


456 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇಲ್ಲ" ಹೊಳಲ್ಕೆಕತಾಲ್ಲೂನ 
ಕುಮ್ನಿನಘಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಹೊಲಗಳ 
ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಆರ್‌ ಎಸ್‌ ಸದಾಶಿವ 


457 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಷ್ಣ ಹೊಳಲ್ಕಿಕ ತಾಲ್ಲೂಕು 
[ಗುಡ್ಡದಸಾಂತೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಟ್ಟೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


458 


459 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ `ಹೊಳಕ್ಕಿಕ' ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಹಿಡೇಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸುಬಮಣಿ 


ವಿಶೇಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ" ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ`'ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನಿಲ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಎಮ್‌`ಎನ್‌ ಅನಿಲ್‌ `'ಕುಮಾರ್‌ ಎಮ್‌`ಎನ್‌ 
ಅಮಟೆ ಲಂಬಾಣಿಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು 
ಶಿರಾಪನಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯೆದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಹೊಲಗಳ 
ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 


460 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪರೆ 4ರ ನಶೇಷ್‌ ಡಕ ಯೋಜನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪಲ್ಲ ಹೊಳಕ್ಕೆಕ ತಾಲ್ಲೂ ಕಂಚಪ್ರ ಕಂಡವ 
ಕಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


461 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊಳಲಿಕೆ ಳೆ: ನಕಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಕ್ಲಿ. ಳಲ್ಫೆಕೆ ಅರುಣಕುಮಾರ್‌ ಎಲ್‌ & ಅರುಣ`ನಮಾರ್‌ ಎಲ್‌ ಡ 
ತಾ॥ಲೋಕದೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಒಣ್ಣಣ್ಣನ 
ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


462 


ಚಿತ್ರಮರ್ಗ ಹೊಸದುರ್ಗ ಹೊಸದುರ್ಗ ವಿಶಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇಲ್ಲೆ `ಪೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕ 40.00 ಸ ಪ್ಸಾಪ ್‌ಾ್‌— 
ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ-ಭೋವಿಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಳ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೆಸರು ಅಂದಾಜು ಪೌತ್ವ ಚಿಂಡರ್‌ನಕ್ತ ಧಾಗವನಾವ ಗುಕ್ತಿಗೆದಾಕಕ ಹಸರು ಟಿಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


[5 7 [3 p) 
ತಿತದಾರ್ಗ ಪತ್‌ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾರಕ 100.00 ಪಾಣಿ ಕನ್‌ 
ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ-ಭೋವಿಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ವರೇನ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಂಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


464 ಚತ್ತಡಾರ್ಗ ಕ್ಲ" ಹೌಸಡುರ್ಗ ತಾನನ 150.00 ಕಷ್ಯಶೇಗಪ್ಪ 
ಮಾಡದಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಗುಂಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ 


ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


7ರ 


465 ಹೌಸದೌರ್ಗ ನಿಶೇಷ್‌ ಘಟಕ ಡೋಜಸೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾರೂಕನ 80.00 ಪ ಎನ್‌3ಂಗಪ 
ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ-ಭೋವಿಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಪಾಪೇನ § 
ಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಗುಡಿ ಹೊರಭಾಗ 

ರಂಗಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 

ನಿರಾಣ 


ಹೂಸದುರ್ಗ ಷೆ ಘಟಕ ಯೋಜಸೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸೆದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 40.00 ಟಿ ಕಾಂತೆರಾಚ್‌ 
ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ-ಭೋವಿಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಪಾಪೇನ 
ಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಮುನಿಯಪನ ಜಮೀನಿನ 


ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


466 


ಹೌಸದಾರ್ಗ ಘರ್‌ ಡೋಷನೆ ಚತರಾರ್ಗ ಇಕ್ಷ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕ 250.00 ಕಷ್ಠಶಂಗಪೆ 
ದೊಡ್ಡ ತೇಕಲವಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ 
ಸಕ್‌ 
[ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ 


ನಿರ್ಮಾಣ (ಶನಿದೇವರ ಬಳಿ) 


467 


ಹೊಸದುರ್ಗ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಚತ್ತವಾರ್ಗ ಇತ್ತ ಹೌಸಡೌರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಗುತ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಲಂಬಾಣಿ ಹಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ 
'ಇಂಗುಕೆರೆ ಮರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


468 


ಹೌಸದುರ್ಗ ಘಡ ಯೋಜನ |ತತದುರ್ಗ ಜಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಗೂಳಿಹಟಿ ಭೋವಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ ಮದ 
pl CN 
ನಿಂಬೆಕಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ 
ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


469 


ಘಟಕ ಜನೆ ತದುರ್ಗ ಪಕ್ಷ ಹತೊಸದಾರ್ಗ ತಾಲಾಕ 
ಸೇವಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ 
ಡಾ.೦ ನಿರ್ಮಾಣ. 


470 |ಟಿತದುರ್ಗ ಹೊಸದುರ್ಗ ಹೂಸದುರ್ಗ 


ಪಫ್‌ ಯೋಜನೆ ಚತ್ತದುರ್ಗ ಜಕ್ಲೆ'ಹೊಸಡುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕ 30.00 ನ್‌ ಪರಪ 
ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಭೋಪವಿಹಟ್ಟಿ ಪಾಪೇನಹಳ್ಳಿ 
ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ ಲೇಟ್‌ ದಿವಾಕರಪ್ಪನ 
ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಕಾಂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


471 |ಟಿತೆದುರ್ಗ ಹೊಸದೊರ್ಗ ಹೊಸದುರ್ಗ 


ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ತತದಾರ್ಗ ಇತ್ತ ಹಸಡುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕ 30.00 ಪ್‌ 
ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 


ಡಾಂ ದುರಸ್ತಿ 
[2 % 


[FD 


472 |ಚಿತೆದುರ್ಗ [ಹೊಸದುರ್ಗ ಹೊಸೆದುರ್ಗ 


ಹೋಜನೆ ಪತ್ತದೆರ್ಗ ಚಕ್ಷ`ಹೊೌಸೆಡರ್ಗ ತಾ 4000 ವಿಎಸ್‌ ಪರಷೇಶ್‌ 
ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಭೋವಿಹಟ್ಟಿ-ಹತ್ತಿರ 
ಬಬ್ಲೂರಣ್ಣರ ಜಮೀನಿನ ಹತಿರ ಚೆಕ್‌ 
Fe 5 
[ಡ್ಸಾಂ ದುರಸ್ತಿ 


473 [ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸೆಡದೆರ್ಗ ಸೆಡೆರ್ಗೆ 


ಘಟಕ ಹೋಸೆ ಚಿತೆದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 70.00 ಭಾಸ್ಕರೆ ಕೆಡ್ಡ 


ಮಾದಿಹಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ವಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


474 |ಚಿತೆದುರ್ಗ ಶೂಸದುರ್ಗ ೂಸದುರ್ಗ 
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ಕ್ರಸಂ. ಜಿಕ್ಪೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆತಕ್ಷತ್ರೆ ಲಕ್ಕ ಕೀರ್ಷಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ'ಹಸಹ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಟೆಂಡರ್‌ನಕ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಸರು ಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದೆ ಗುತ್ತಿಗ್‌ಪಾತ್ತ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
7 7 3 p] p [3 7 [] 
475 |ವಾಪಣಗರೆ ಸಗರ ಚೆನ್ನೆಗಿರ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ದಾಷಾಗೆಕ ನ್ಗ ಚನ್ನೆಗರ ತಾಲ್ಲೂಪ 998.00 ಆರ್ಥಿಕ ದಡ್‌ ಆಹುಷೋಡನೆಯಾಗಡೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ದ 
ದಾಗಿನ ಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾಯ್ಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ 
ತಂದೆ ಪೂರ್ಯ ನಾಯ್ಕ , ಎ.ಕೆ.ಮಂಜಪ್ಪ 
ತಂದೆ ಎ.ಕೆ.ದುರುಗಪ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ತುಂಗಾ ಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
476 [and ಚೆನ್ಸಗರಿ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ನಿಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋನ ದಾವಣಗೆರೆ ಇಳ್ಳ'ಪಾವಣಗೆಕೌಇಾಲ್ಲೂಪ 50.00 ರ್ಥ ದಡ್‌ ಆನುಷೋರನಡಾಗಚಿಣಡೆ ಆರ್ಥಿಕ ಜಡ್‌ 000 ರ್ಥ ನಡ್‌ 
[ನರಗನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿ 
ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ದೆ 
ದಾಷಣಗೆರೆ ವಾವಷಣಗೆಕ ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಲ್ಲ ದಾವಣಗಕ್‌ತಾಲ್ಲೂಪ 50.00 ಆರ್ಥಿಕ ನಡ ಅನುಷೋಡಸಯಾಗಡಣ ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್‌ 00೦ "ಜರ ನಡ್‌ 
ಉತ್ತರ ಬಿ.ಚಿತ್ತನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅನುಮೋಲನೆಯಾಗದೇಕಿದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ 
478 [ದಾವಣಗೆರೆ ದಾನಣಗಕ ವಾವಣಗೆಕೆ ನಿಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 50.00 ಡ.ಎಚ್‌ಮಂಜಾನಾಥ ಡ-ಎಚ್‌ಮೆಂಜುನಾಥೆ 8747] 2300] Sr 
ದಕ್ಷಿಣ ಬಸಾಪುರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 
ಸೇತುವೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟಫ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ) 
479 |ವಾವಣಗರೆ ಜಗಳಾರು ಜಗಳೂರು ಲ್ಲ ಜಗಳೊರು` ತಾಲೂಕು 70.00 ಎ`ಎರ್‌`ಚಾರಪ್ತ 18.27 
[ಮಸಣಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಜಿ.ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆ 
[ಗುರಪ್ಪ ರಿ.ಸ.ನಂ.46ರ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ‘ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಜಗಳೂರು [ಜಗಳೂರು ಘಟಕ ಯೋಜನ ಲ್ಲೆ. ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕು 70.00 ಎ ಎಮ್‌ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಎ ಎಮ್‌ ಚಂದ್ರಪ್ಪ 18.26 16.29 
[ಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಬಸಪ್ಪ 
ರಿ.ಸ.ಸಂ.62ರ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
3 % 
481 |oannd [ಜಗಳೂರು ನಗಣಾರ ನಕೇಷ್‌ ಘಟ ಯೋನ ವ 60.00 ಎ`ಎರ್‌ಚಂದ್ರಸ್ಟೆ ಎ`ಎರ್ಪ್‌ಚಂಡ್ರಪ್ರ 1565 428 
ಮಸಣಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಈರಮ್ಮ ಕೋಂ. 
ವೀರಪ್ಪ ರಿ.ಸ.ನಂ.20/3ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
482 |arend ದಾಪಣಗೆಕೆ ಮಾಯಕೂಂಡ|[ನಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 50.00 ಬಿ`ಎಸ್‌ಅನ್ಮಪ್ಪ ದ ಎಸ್‌ಅಜ್ಯಪ್ಪೆ 367 4500 
[ಯಚ್ಚವ್ಪನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ 
483 [ರಾವಣರ ದಾನಣಗೆ ಪಾಯಕೂಂಡ |ನಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ದಾವಣಗೆರ ಜಲ್ಲೆ ದಾವಣಗೆರ 3 25.00 ವೈಆರ್‌ಕಂಗಪ್ಪ ಪೈಆರ್‌ಕಂಗಪ್ಪ 26418 2119] Sprrfodd. 
ಹುಲಿಕಟ್ಟೆ (ಕೆರೆಯಾಗಳಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ 
ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
484 [eaten ದಾವಣಗೆರ ಪಾಂಕೊಂಡ ವಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ವಾವಣಗರ ಜೆ ಪಾಷಣಗೆರೌ ತಾಲ್ಲೂಕು 75.00 ಬಿ'ಎಸ್‌ಅಜ್ಯಪ್ಪ ನ ಎಸ್‌ಆನ್ಯಪ್ಪ 3788 2443 
ಹೆದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
485 |ರಾಪಣಗರ ವಾಷಣಗರೆ ಮಾಯಕೊಂಡ |ನಕಾಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ವಾವಣಗೆಕ`ಇಳ್ಲ`'ವಾಷಾಗರ ಅಃ ಬಿ.ಎಸ್‌ಅಜ್ಜಪ್ತೆ ವವ ಅಷ್ಯಪ್ಪೆ 2773 2720 
ಹೆಚ್‌.ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾ ಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
486 |ದಾವಣಗರೆ ವಾವೆಣಗೆರೆ ಪಾಯಕಾಂಡ |ವಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ದಾವಣಗೆರ ಪಳ್ಳಿ ಮಾಯಕೊಂಡ ವಿಧಾನ ಬಿಎಸ್‌ ರವಿಕುಮಾರ ಬಿಎಸ್‌ ರವಿಕುಮಾರ 2825 000 
ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಟಿಹಾಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
[ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
487 [ದಾವಣಗರೆ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ವಿಶೇಷ್‌ ಘಟಕ" ಯೋಜನ ಜಿ.ಎನ್‌ಸೆಂಗಪ್ಪೆ ಜಿಎನ್‌ಸಂಗಪ್ಪ 28.07] 3532 1 
488 ಪಣ ವಾವಷಣಗಕ ವಾಂಯಕೂಂಡ |ನಕಾಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ದಾವಣಗೆಕ ಇತ್ಲ'ವಾಷಣಗೆಕ ತಾಲ್ಲೂಕ ಪೈತರ್‌ಕಂಗಷ್ಟೆ ಪೈಆರ್‌ಕಂಗಪ್ಪ 1307 3151 ಪ್ರತಯತಡ 
[ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
[ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
489 |ರಾಪಣಗರೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ ನಕಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ `ಹೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು 100.00 ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಯ್‌ ಕೃಷ್ಣನಾಂಸ್ಯ್‌ 7250 87710 ಹರನ 
[ಹೊನ್ನೂರು ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
W 
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ಕಾನ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಆಂದಾಜು'ಪಾತ್ತ 


ಟಿಂಡರ್‌ನಥ್ಲ`ಧಾಗವನಿಸದ ಗಕಗೆವಾರರ ಪೆಸರು 


ಚಿಂಡರ್‌ ಇಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ETE A TTT 
ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ `ಷಿಕ್ತ`ಡತ್ರಡರ್ಗ 3್ಕಾದಗೆರೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ 
ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹರ್‌ ಪಂಡ್‌ 
ಪ 
ಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ 
5 
ಚಿತೆದುರ್ಗ ಸುಸ,.ವೆಕಟ್‌ಕ್‌ 
ರ ಚೆಕ್‌ 
[ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಗಿರಿಜನ ಉಪೆ ಶೋನ ಡತ್ತದುರ್ಗ ಜತ್ಸ್‌ ಚತದುರ್ಗ ತಾ Ki 75.00 ಪ್ರಾಕ್‌ ಪ್‌ 
ತ್ರೆ ಛ್ಸ ಚಿತ್ರ i 
ಕಡಬನಕಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾಸರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ 
ಚೆಕ್‌ ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯಾಜನೆ ಚತ್ರದಾರ್ಗ ಷೆ `ಚತ್ರದಾರ್ಗ ಇ 
ಕಡಬನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ರ್‌ಾರಕೇತ್‌ 


ಗರಗ ಉಪನ 


3ಿತೆದೆರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ತುರುವನೂರು ಹೋಬಳಿ ಪಾಪೇನ ಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನಗಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಕಾಂ 
3 ೪ [) 
ಕಾಸ್‌ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ 


ರ3ನೀಜನೆ 


ದ್ಯಾಮವ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 
[ಡ್ಪಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಆರ್ಧಿಕ ಇರಾಪೆಯಾಕ ಇನುಷಾಡ್‌ನ್‌ಕ 


ನಾರಾಯಣಕೆ್ಡ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಜೋಜನೆ g 75.00 


ಗಿರಿಜನ ಉಪೆ ಯೋಜನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ॥ 53.00 


ಸ 
ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 


83ರ್ಯಶಂಗಪ 


ಕಸರ್ಗಶಂಗಪ್ತ 


ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ `ಜಳ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ 55.00 
ಕರುಮರಡಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ 


ಡ್ಲಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ 


SA 
ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನ 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ॥ 55.00 
ಚಾನುಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 


ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


ಚಿತೆದುರ್ಗ 


ಗಿ೦ಿಜನೆ ಉಪ ಯೋಜನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ॥ 55 00 
ದೊಡ್ಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 


ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ [ಚಿತಮರ್ಗ ಪತ್ತ್‌ ತೊಸಡೌರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಾ 200.00 


ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಪಾಪೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ 


ಕಾಮ್‌ ಕಾ 


ಕಎಮ್‌ಕಾಣತ 


161.82 
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ಕ್ರಸಂ. ಜಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಚಂಡರನಕ್ಸ ವಗರ ಸವಾರರ ಸಹ 


3 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


[a 
Gs 
p 
GL! 
tW 
೬ 


[ 2 3 4 5 


6 


o/ 


10 Im 


504 |ತತವುರ್ಗ ಹೊಸಡುರ್ಗ ಣಸದುರ್ಗ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಚತ್ರಮರ್ಗ ಇಕ್ಲ`ಹೌಸಡುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕ 
ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ 
ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕರಿಯಪ್ಪರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ 
ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


50.00 


505 |ಜಿತರುರ್ಗ ಹೊಸಪೆರ್ಗ ಹೊಸುರ oud ಉಪ ಯೋಜನೆ 


506 |ಚಿತದುರ್ಗ ಹೂಸದುರ್ಗ ಹೂಸದುರ್ಗ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನ 


507 |ವತದುರ್ಗ ಹೊಸದುರ್ಗ ಹೊಸದುರ್ಗ 


ಉಪ ಯೋಜನ 


508 


r 
ಕಡವಿಗೆರ ಪಜ್ರ ಸಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಕಂಠಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾವಲ್‌ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


80.00 


45.00 


ವಿ`ಎಸ್‌ಪರಷೇಕ್‌ 46.61 49.31 


ಜ`ಎನ್‌ಸಂಗಪ್ಪ 64.21 0.00 


40.00 


ಚಿತ್ರದೆರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ತೇಣೀಗೆಕಲ್ಲು ಹತ್ತಿರ ಕರಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


509 


ಚತ್ರಮರ್ಗ ಇಕ್ಲ`ಹೊಸಡುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಜಿ 
ಇಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


70.00 


ಡ' ಹೆಚ್‌ ಮಂಜುನಾಥ 


ಎನೆ ಪಿ'ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ 41.99] 47.30] Zerrnೂಂಡd 1 


ನವೀನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ: 


58.43 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 


ಸ ಆರ್‌ ರಂ; ಪ್ರ 


ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 


510 


ಚತ್ರಪರ್ಗ ಇಳ್ಲ`ಹೊೌಸಡುರ್ಗ` ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಕ್ಯಾದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ 
ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಫೀಡರ್‌ ಚಾನಲ್‌ ದುರಸ್ಥಿ 


ಎಸ್‌ ಉಮೇಕಪ್ಪ 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಪೂಜಾರ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ 
[ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಮರಸ್ಥಿ 


ಚತ್ರವರ್ಗ ಇಳ್ಲೆ`ಹೊೌಸಡುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಲಕ್ಕೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ 


ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 


25.00 


ನ್‌ 


ತಿಪೆಸ್ತಾಮಿ.ಬಿ.ಆರ 
Cu 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಳ್ಗ' ಚಕರ ತಾಹರಿನಂ 


ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


516 |ಚಿತದುರ್ಗ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನ 


512 ತ್ರ 
1 

ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
513 ಗರಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಚತ್ತವರ್ಗ ಇಳ್ಳ್‌ಚ್‌್‌ರ 

ಟಿ.ಎನ್‌.ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 

[ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್‌-1॥) 
514 ಇ 

ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ 
515 ಮು 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕರ ತಾ॥। ಗ್‌ಡಗರ 
ಸರ್ಪೆ ನಂ81 ರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
(o] 


25.00 


ಪೈ ಆರ್‌ ರಂಗಪ್ಪ 87.92 3655 ಪ್ರೆಗತಹಯಕ್ಷಡೆ ME 


ಎಸ್‌೫ ಉಎಮೀಶಸ್ಟ 78.00) 0.00 ಛದೆ 
ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಸಾರಡತ್‌ಉನ್ಲಾ 26,64] 29.54) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಧಾಸ್ಕರ್‌ಕಡ್ಡ 


46.81| 51.46] Serr. 


ಪ್ರಶಾಂತ್‌ 


ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದಣೆ ನೀರಿಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ; 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪಳ್ಲ್‌ ಚಕ ತಾಗ್‌ಡಗೆರ 
ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.20 ರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಪೆಯಂದ ಆನುಮೋದೆ ನೀರಕ್ಷಯಕಲ್ಲಡೆ 


517 [ಚಿತದುರ್ಗ ಚರ ಚೆ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಗಡಿಭಾಗದ ಚೌಡಮ್ಮನ ಕಾವಲು 
(ಚೌಡಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ) ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಕೆರೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 

518 |ವತದುರ್ಗ ಚರಕ ಚಳಕ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಚತ್ರದಾರ್ಗ ಷಕ್ಸೆ`ಚ್‌ಕರ್‌ ತಾ 


ರಾಮಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


[ತ್‌ 


ಎಸ್‌ಕ್ರೀರಾಮಲು 


ಎಸತ್ಯನಾರಾಯಣಕಡ್ಡ 


ತಪ್ಪೆಸ್ವಾಮಿಪ.ಆರ್‌ 13.69] 14.14] Stor oಡಿದ. 
ಪ್ರಶಾಂತ್‌ 21.41| 23.58] Serrnೂಂಡಿದೆ. 
ಆರ್ಥಿಕ ಇರಾಪೆಯಂದೆ 0.00 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಷೆಯಂದೆ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀರಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀರಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಪೆಯಂಡೆ 0.00 ಆರ್ಥಿಕ ಇರಾಷೆಹಂದ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀರಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀರಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಎಸ್‌.ಶ್ರೀರಾಮುಲು 78.40] 70.13 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಎ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಕಡ್ಡ 30.97 0.00 ಪ್ರೆಗತಿಯಲ್ಲಿಡೆ 
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ಕ್ರಸಂ. EP 5 ] £ರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ "ದಾವ ಂಡರ್‌ನೆ್ಲೆ ಭಾಗವಹಿಸದ ಸತ್ತಗೆದಾಕಕ ಹೆಸರು ಟಿಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ತ್ತಿಗ'ಪೊತ್ಪ] ಪ್ಪ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತೆ ಸರಾ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು § ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ [ಪಗತಕನ್‌ರತೆ 
7 7 [3 7 [3 ) [) TM [ 73 ಕ್‌ ಸ 
519 |ಚತದುರ್ಗ ಕ ಕ 5 ನ ಫೆ ತತ್ತದರ್ಗ ಇನ್ಸ್‌ ಚಾಟ್‌ 2500 ಎಸತ್ವನಾರಾಂಹಣ'ಕಡ್ಡ ಎಸತ್ಸನಾರಾಯಣಕೆಡ್ಡ 1599 17.72] Srಗೂಂಡಿದೆ § ವ: | 
ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 
[ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(ಸೈಟ್‌-2) 
520 ಉಪ ಜೋಕ್‌ 1ಡತ್ತದುರ್ಗ ತ್ಲ್‌ ತಾ 50.00 ಷೆಸಾಕೇಶ್‌ ಷಸಕಣ್‌ 4385] 43.16] 2ನ ಗೂಂಡದೆ TT 
ಗಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ 
ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
57 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಹೋಸೆ ಚಿತ್ತರಾರ್ಗ ಫೆ ಹರಂಶನರ ಆಣ 20.00 ಟತಪ್ಪ್‌ಕುಡದ್ಯ ಚತಪೇಹರ್ರಜ್ಯ 17.89] 18.95| Sper nRoಡದ. 
ಹೊಸನಾಯಕರಹಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿನ್‌ 
ಚನ್ನಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
522 ನರಯೊಹರ ರದ ಉಪ ರಾಜನೆ ಚತ್ತದರ್ಗ`ಇಕ್ಸ ನರಿಯೊಕ್‌ಳ 20.00 ಷತಪ್‌ಸ್ವಾ ಜತಪ್‌ಸ್ತಾವ 1306] 1403 SEರ೯ಗೂಂಡದೆ ii 
ಕರಿಯಾಲ ಮೂಡ್ಡಹಟ್ಟಿ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಎನ್‌.ಜಯರಾಮಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
523 ಹಿರಿಯೊರು ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 750 00 ಎನ್‌.ತಾರಣ್ಣ 51543] 39288 Ni 1 


ಬುಡರುಕುಂಟೆ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ.196 
ಮತ್ತು 197ರಲ್ಲಿ ವೇದಾಪತಿ ನದಿಗೆ 
ಆಅಡ್ಡಲಾಗ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಿರಿಯೂರು 


524 


ಆರ್ಥಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದೆ 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀರಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ 


ಅರಿಶಿನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.167 
ಮತ್ತು 168ರಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಒರಿಯೊರು 


ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನ 


ತ್ರೆ £ —ರ್ಥಕಇವಾಪೆಪಾಂದೆ 
ನಾಯಕರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀರಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ 
ಉಡುವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 

[ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸವೇ ನಿರ್ಮಾಣ 


526 ಮೊಳೆಕಾಲ್ಲೂರು [ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ ಕ್ರೀರಾಮುಲ 7575 FT] 
527 |ಟಿತ್ತದುರ್ಗ ಪೌಳಕಾಲ್ಲೂರು'|ಪೊಳಕಾಲ್ಲೂರೆ |ಗರಿಜನೆ ಉಪೆ ಯೋಜನೆ ತೆ ತನುಷೋಡನಕಕ್ಷಂತಕ್ಳಡೆ ಸನ್‌ ಸನಾ TFTA TT! 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಯರಪುರ ಜೋಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀರಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅನುಮೋದನೆ 
ಹಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀರಿಕೆಯೆಲಿದೆ 
528 |ಚತದಾರ್ಗ ಪೌಢ ಪೌಳಾನ್ನಾರು ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನ್‌ ಷ್‌ ಪೌಾನೂಹು 200.00 ರಿಕ ಪಡ್‌ ಇನೌಷೋಾರನಯಾಗತ್‌ಕಡೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್‌ ಮನಾ 
ಕೂರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ 
529 |ಚಿತೆದುರ್ಗ ಗಣ ಳೆಕಾಲ್ಲೂರು [ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಜೋಜಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊಳೆಕಾಲ್ಲೂರು 230.00 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಠದಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ 
ಜಿನಗಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
530 |ಚಿತೆದುರ್ಗ ನ ಫಕಾಲ್ಯಾರು ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಐ ಳೆಕಾಲ್ಲೂರು 230.00 000 
[ತಾಲ್ಲೂಕಿಸ ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನೆಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
K [) 
531 |[ಜಿತದುರ್ಗ ಹೌಳಕರೆ ಹ್‌ ಗರಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ |ಡತ್ತದರ್ಗ ಲ್ಲ `ಪೌಸಳಕ್ಕೆರತಲ್ಲೂಔ 2000 ಹ ಡ್‌ Ny) ಕಾರ ಗ್‌ 
ಘಟ್ಟಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರದ ಗೋಕಟ್ಟೆ 
(ಹೊಂಡ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 
532 |ಚತದರ್ಗ ಹೌಳಕ್ಟೆ ಹೌಳಕ್ಕಿರೆ ಗರಜನ ಉಪ ಹೋ |ಡತದುರ್ಗ ಪ್ಲ ಹೌತಕ್ಕರ ತಾಲ್ಲೂಕು 20.00 ಗಿರೀಶ್‌ ಆರ್‌ ಗಿರೀಶ್‌ ಆರ್‌ 13.26] 1458] ಪನರ್ಣಗೂಂಡದೆ ್‌ 
ಗಿಲಿಕೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನ ಹತ್ತಿರ 


ಗೋಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
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ಲ್ಕ ರರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು 'ಪೊತ್ತೆ ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಸ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗದಾರರ ಹಸ 


೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


5 6 7 8 

ಉಪ ಯೋಜನೆ ಹೊಳಕ್ಕಿಕ ತಾಲ್ಲೂಕ 'ಹಾಳಸಹ್ಸ್‌- 200.00 ರೀತ್‌ ಜಆರ್‌ 
ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ಹಳಕ್ಕೆ 

ಇಂಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕತ4 |ಟತರಾರ್ಗ ಗ [ ಉಪ ಯೋಜನೆ |ಡತದುರ್ಗ ಪತ್ರೆ ಹೊಳಕ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂದಿ 150.00 ₹:ಸಡ್ದನಿಂಗಪ್ಪ 
ಕಲ್ಲವ್ಪನಹಳ್ಳಿ ನಾಗತಿ ಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 


ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


535 |ಚಿತದುರ್ಗ ಪೌಳಕ್ಕಕೆ ಹೊಳ್ಳರ ಉಪಯೋಜನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 150.00 ಬಕ್‌ಯಲ್ಲಪ್ರ 
ರಾಮಗಿರಿ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋವಿ ಹತ್ತಿರ 
[ಮಾಳಗಿ ಮರಳು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಕಡ್ಕಾಂ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


ನ ಉಪ್‌ ಯೋಜನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇಲ್ಲ `ಹೊಳಕ್ಕೆಕ`ತಾಲ್ಲೂಔ 100.00 ಹೆಚ್‌ಇಗದೀತೆ 


536 |ತತ್ರದುರ್ಗ a "ನಾ 


ಹರಿಯುವ ಹಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಬಾರೇಜ್‌ 
ಇಕ್‌ [) 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಳಲ್ಕರೆ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇಲ್ಲ್‌ `ಹೊಳಲ್ಕೆರ`ತಾಲ್ಲೂಕು 50.00 ಕ ಡ್ಗಶಂಗಪ್ಟೆ 
ತುಪದಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ 

ಸ್ರದಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದ; ಳ್ಳ ಹ್ತ: 
ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಉಪಯೋಜನೆ ಚತ್ರಮರ್ಗ ಇಳ್ಸ್‌ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 3: 100.00 ನಕ್‌ಯ್ದಾಪ್ಪ 
ಯಳಗೋಡು ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಚಿತ್ರಡೆರ್ಗ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಚಿತ್ರಪೌರ್ಗ ಇಫ್ಲ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ`ಆಡನ 100.00 ನಕ್‌ಯ್ಲಾತ್ಟ 
ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿ ಯರೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 

೪ Ki [) 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಚತ್ರದಾರ್ಗ ಪಲ್ಲ" ಹೊಳಕ್ಕೆಕ`ತಾಗ್‌ಡಿಪ್ಳಿ 100.00 ಕ ಸಡ್ಗೆಂಗಪ್ಪ 
ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂಳಲ್ಕಿರೆ ತಾ.ಕೆಂಗುಂ! 
ಗ್ರಾಮದ 300 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ 
ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗಿರಿಜನ ಉಪೌಯೋಜನ 


ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಪೆಯಿಂಡ ಅನುಮೋದನೆ ನೀರಕ್ಷಯಕ್ಲಡೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀರಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ 


ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಪೆಯಿಂದೆ 
ಅನುಮೋದನೆ 

ನೀರಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಯ 


ಶ್ರೀಷ 
ಕೋಂ ಭೂತಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತುಂಗಾ ಭದ್ರಾ 
ನದಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ೇಳಮ್ಮ 


ಗಿರಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ವಾಷಣಗೆಕಜಲ್ಲೆ `ಚನ್ನೆಗಿರ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಚಿಕ್ಕಳಡ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ವಧ ಇನ್ನ ಸನ್‌ 


ಹರಿಪರೆ ಉಪ ಯೋನಸೆ ದಾವಣಗೆರ ಚಕ್ಲೆ `ಹರಿಪಕ॥ ನವೀನ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌ 
ಕುಣಿಬೆಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ದಿಃಸಿಳ್ಳೆ 
[ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಪಾವಣಗೆಕೆ ಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ದಾಷಣಗರೆ ಜಿಲ್ಲ ದಾಪಣಗೆಕ ತಾಲ್ಲೂಕು 40.00 ಪೈತಕಕಾಗಷ್‌ ಧ್ಯ ನಕಕ 
ಉತರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಮದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
py ಸ 3 pj 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
547 |ದಾಪಣಗರೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ನ್ನಾಳಿ ಗರಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ರಾಷಣಗರಪ್ಲ ಹೊನ್ನಾ ತಾಲ್ಲೂ 40.00 ಪೈಆರ್‌.ರಂಗಪ್ಪ ಪೈನರ್‌ಕರಗಪ್ಪ 
ತರಗನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ತೇರದಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ 
ji A ೪ಕ 
[ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
l. 
Ww 
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ಕ್ರಸಂ ಪಸ್ಟ್‌ ಕಾಪ್ಲಾಕಾ 'ಪತ್ಸ್‌ತ್ರ ಕ್ಸ್‌ ಸರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೆಸರು ಆಂದಾಮ'ಪಾತ್ತ ಗಂಡರ್‌ನಕ್ತ್‌ ಧಾಗವನಾದ ಗ3ಗದಾರರ ಹೆಸರ ಡಂಡರ್‌ ೨ಂಗೀಕಾರವಾಡ ಗಗ್‌] ಸ್ಥ ಕಾಮೆಗಾಕಿಯ`'ಪಂತೆ "ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು Fd 
I 4 5 6 7 8 9 10 [ll 
548 |ನಾವಣಗರೆ ವಗೆಳೊರಾ ಹಗಳೊರು ಗಿರವನ್‌ಉಪ್‌ರಾವನೆ ದಾವಣಗರಕಷಕ್ಲೆ`'ನಗಳಾರ್‌ ಲಾಕ 75.00 ಬದರ್‌ ಪ್ತಾಷ್‌ಸಸ್ಪಸಷ್‌ 0.00 
ಗೌಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಕಟ್ಟೆ 
ಹತ್ತಿರ ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
549 ಜಗಳೊರು ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ವಾನಣಗಕ ಇತ್ತ ನಗಕಾರು ತಾರಕ 35.00 ಸಪಣ್‌ ಮಂಮನಾಥ್‌ ನಹೆ್‌ಪ 20 06 21.28 I 
ಕೊಣಚಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ 
ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ, ಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
550 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಜೋವ ದಾವಣಗರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 15.00 ಎಸ್‌ ನ್ರೀಗಾಮ 12.31 11.50 ಮಾ 
ಪಾಲನಾಯಕನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ:18 ರ ಸಣ್ಣ ನಿಂಗಪೆನವ 
ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಗಿರಿಜನ ಉಪ್‌ ಯೋಜನೆ ದಾವಣಗಕ್‌ಇಕ್ಸ್‌ನಗಳಾಕ್‌ ಲಾ 15.00 ಎ.ಎಂ 'ಚರಡೆಸೆ ವಎಂಚಂಡಸೆ 1204 ಪೆಗತಯಸಡ್‌ ಮ್‌ 
[ಬಸಪುನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ 
೫೦64/1 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
[) 
ಗಿರಿಜನ ಉಪ್‌ ಯೋಜ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳೊರು ತಾಲ್ಲೂಕು 35.00 ಡಿ.ಹೆಚ್‌ ಮೆಂಜುನಾಥ್‌ ಡಹೆಡ್‌ಮೌಂದನಾಥ್‌ 20 06 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ § TT 
ಬಸವನಕೋಟೆ ಹೊಸಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ 
'೨ಗಸನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
553 ಕೆರೆಗೆ ರ್ನ y ಹೊಳಲ್ಸೆ: ಕೆನೆ ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌.ಎಿಲ್‌ಔ ಆರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌.ಎಲ್‌.ಡಿ 5,90 ನ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸ 
ದಾವಣಗೆರೆ ನ ನ ಕೆ ಆಧುನೀಕರಣ- ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನೆಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಒ ರಾಜು ಜಿಒ ರಾಜು 418.86 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಡ್ಸಾಳ್‌ py ಅಭಿ ಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
555 ನಃ Bl ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- ಕ 
ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೊದಿಗೆರೆ ಕೆರೆ 'ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು 
ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
556 ನನ gf | ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- 
ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಹೆಬ್ಬಳಗೆರೆ ಕೆರೆ ಹ: ತಗಿಯುವುದು 
ಮತ್ತು ಆಜ್ಯ: ವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
557 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಕಾಮಗಾರಿ 
558 ಚನ್ನಗಿರಿ ತನ್ಸಗಿರ ಕರಗಳ ಆಢುನೇಕರಣ- ದಾಷಣಗಕ ಪಕ್ಕ ಪನ್ನಗ ತಲಾಕ್‌ ಕಾವ ಕನಕಾ 37757 
ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಊರುಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹೂಳು 
ತೆಗೆಯುವುದು 
559 [ದಾಪಣಗರೆ ಸಗರ ಚನ್ನೆಗಿರ ಕರಗಳ ಇಥುನೇಕಕಣ- ಶಾಪಣಗಕ ಪ್ಪ ಕನ್ನಗಿ ಪಾದೆ 
ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ಸೇರುವ ಕೊಳಚೆ 
ನೀರನ್ನು ಕೋಡಿ ಚಾನೆಲ್‌ ವರೆಗೆ 
ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಕೋಡಿ 
ಚಾನೆಲ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 
560 |ರಾವಣಗರೆ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- ರಾಷಣಗಕಇಕ್ಸಚನ್ನೆಗಕ ತಲ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾಗಿಗಳು) ಎಲ್‌.ಐ.4 ಕಾಲೋನಿ ಪತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
[ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಗಗೆ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೋಚ್‌ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಎಂಬ್ಯಾಕಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮ್‌ EC Tey pon kr 
561 |ದಾವಣಗರ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- ದಾವಣಗರ ಜಿಲ್ಲ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಒ ರಾಜು ಜೌಬರಾಜು 49224 000 
ಪ್ರಥಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾವಿಸಹೊಳೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾ ಮಗಾರಿ 
ನ62 |ದಾವಣಗೆರೆ ಚನ್ನಗಿರ ಚೆನ್ಸ್‌ಗಿರ ಕರಗಳ ಆಧೆನೀಕರಣ- ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲ್‌ ಚನ್ನೆಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 0ರ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಕೆರೆಯ ಫೀಡರ್‌ ಚಾನೆಲ್‌ ನ ಏರಿಯ 
ಕೊರೆದು ಹೋಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ವಾಲ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಮಗಾರ 
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ಕ್ರಸಂ: ಪಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂ ಮತತ ಲಕ್ಕ ಕರ್ಷಕ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹಸರು ಅಂದಾಜು'ಪೊತ್ತೆ ಚಿಂಡರ್‌ಸಕ್ಸ ಧಾಗವಹಿಸಿಡ'ಗುತ್ತಗದಾರರ ಹೆಸರು ಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗಪ 


ನಷ್ಠ ಸಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ರ್‌ 
T 7 3 F] p [7 7 [] ಥಿ 10 iid 14 
565 [SSRN ITO ತಗರ ಕಕ ಘನ ರಾವಣಗಕ ತ್ಲ್‌ ಚರ ನಾವ 70000 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಚನ್ನೇಶಪುರ ಶಾಂತಯ್ಯನಕೆರೆಯಿಂದ 
ಬಸವನಕ್ಟಿ ಕೆರೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕಾಲುವೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
564 |edrnd [3A ಚನ್ನಗಿರಿ ರೆಗಳ ಆಧೆನೀಕರಣ- ದಾಷಾಗಕ`ಷಕ್ಸ` ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 50.00 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಕನೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
565ರ ದಾವಣಗೆರೆ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ದಾವಾಗೆರಕ`ಚತ್ಲ`ಚನ್ನೆಗರ` ತಾಲ್ಲೂಕ 50.00 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕುಳೆನೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ದಾಪಃ ಚನ್ನಗಿರಿ ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುರ್ವಿಗರೆ ಗ್ರಾಮ ಡಿ.ಹಚೆ .ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಡಿ. ಹಚ .ಮಂಜುನಾಥ್‌ 22.32 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೌರಾಪುರ 
ಗ್ರಾಮದ ಸೆರೆಕಟ್ಟೆ ಏರಿ ದುರಸ್ಥಿ 
ನ್ನಗಿರಿ ಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾವರಕರ ಗ್ರಾಮದ 7 .ಹಚ .ಮಂಜುನಾ ಡಿ.ಹಚ .ಮಂಜುನಾಥ್‌ 43.67 
wae ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಒಡೆದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ಥಿ 
ಗಿರ ಕ 


ಕರೆಗ್ಗ ಆಘನೇಕರಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಚನ್ನ ವಗ್ಗ ಕರಯ 


29.88 /ಶೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಕಾಲುವೆಗೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿ 


ರಕ್ಷ `ಡನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಪ 
ಚಕ್ಕಲಿಕೆರೆಯಿಂದ ಬುಸ್ಸೆನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ 
ಡರ್‌ ಕೆನೆಲ್‌ ದುರಸ್ಥಿ 


ಬಿ.ನಂದೀಶ್‌ 


ಕೆರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕಎಸ್‌ಮಂಜಪೆ 


ದಾಷಣಗರಇನ್ಸ`ಚನ್ನಗರ ರಕ 
[ಪಾಂಡೋಮುಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಏಳುಹೊಳೆ ಹಳ್ಳದ 
[ದುರಸ್ಥಿ 100 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ 
ವರೆಗೆ ದುರಸ್ಥಿ 


ಕಗಗ ಆದನಣರಣ- 
ಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ದಾಷಣಗರಜಳ್ಲ್‌`ಚನ್ನೆಗರ`ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಗಂಗಗೋಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಗೊಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿಯಂದ ವೆಡ್ಕಾಳ್‌ ಕೆರೆ ವರೆಗೆ 


ಓಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಪೂರಕ ನಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ 
574 |S ಚೆನ್ನಗಿರಿ ಚನ್ನೆಗಿರಿ ದಾವಣಗೆಕ`ಇಕ್ಲ್‌ `ಚನ್ನಗಿರ ತಾಲ್ಲೂನ ಆರ್‌ ಮಂವನಾಘ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಹರಳಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಳಗೆರೆ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್‌ 
ಕೆನಾಲ್‌ ದುರಸ್ಥಿ 
575 |ದಾವಣಗರೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ. ಚೆನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು | 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-॥3 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡೂಂದರಘಟ್ಟ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡತಿಕೆರೆ ಹಳ್ಳದ ಮರಸ್ವಿ 
576 |ಾಪಣಗರೆ  |ಪನಗಿರ ಚನ್ನೆಗಿರ 
ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರದ ಬಸ ವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ 
ಏರಿ ಡುರಸಿ 
577 [ದಾವಣಗೆರೆ ಚಿನ್ನೆಗಿರ ಚನ್ನೆಗಿರಿ ಕ ಆಧುನೀಕರಣ` ವಾಷಣಗಕ್‌ಇಲ್ಲ`ಚನ್ನೆಗರ`ತಾಲ್ಲೂಪ ಡೆಡ್‌ ಮೆಂಬನಾಥ್‌ ನಷಟ್‌ಪಂವಾನಾಥಘ 
ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಮಲಹಾಳ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು 
ಹರೀಶಪ್ತಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಡುರಸ್ಕಿ 
578 [ದಾವಣಗೆರೆ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- ಪ್ಲ `ಚನ್ನೆಗಿರ` ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರ್‌. ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಆರ್‌. ಮಂಜುನಾಥ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಲಹಾಳ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು 
ರವಿಕುಮಾರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ದುರಸ್ಯ 
579 |ooannd [SAND ಚನ್ನಗಿರಿ ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಚ್‌ ಮಾವನಾಢ್‌ ನನನ್‌ಪಾವಾನ್‌ TFS 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪನ fe ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರುವ 
[ಬರಿ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ರವೆಟ್ಗೆಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
580 [aಣಗರ |S ಚನ್ನಗಿರಿ ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- ದಾವಣಗೆ ನ್ಲೆಗಿರ`ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರ್‌.ಮೆಂಜುನಾಥ್‌ ಕರ್‌ ವಂವಾನಾಥ್‌ 3078 ಡೆ 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಾರಥಿ ಕೆರೆ ಒಡೆದು ಪೋಗಿರುವ ಏರಿ 


ಮತ್ತು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ತೂಬು ಡುರಸ್ಥಿ 
- [0 


'W 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಚಂಡರ್‌ನಶ್ಲ'ಧಾಗವಟಸದ 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


585 


586 


587 


588 


589 


ಪವಾರ 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು 

ನ 
|ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


EEE ESCs 


ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು 
ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


Fa] 
ದಾ 


ದಾವಣಗರ ದಾವಣೆಗರ 
ದಕ್ಷಿಣ 
kd 


ಪಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳ್‌- 
'ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳೆ ಮತ್ತು 
ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು 
ಬಂಡಾರುಗಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಜಗಳೊರು ಪಧಾ 
ತ್ತು 
ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
[ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು 
ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


590 


ಪಧಾನ ಕಾಪಾಗಾರಿಗಳು - 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು 
ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


591 


ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ” 
[ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು 
ಬಂಡಾರುಗಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ದಾವಣಗಿರೆ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ಚೆನ್ನಗಿರಿ 


592 


ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು 


ಬಂಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


ತಗರ ಗನ 


593 


4702-ವಿತೆ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ 


ತಿ. ನರೋಪುರೆ 


ತಕಕ 


ಚಿಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


6 7 8 


ತ್ಲೆ `ತನ್ನಗಕ ತಾರಾ 45.00 ನಷೆಡ್‌ಮೌಂಜನಾಘ್‌ ನಹೆರ್‌ಮೇಜಾನಾಥ್‌ 
ಶಾಂತಯ್ಯನ ಕೆರೆಯಿಂದ ಒಡ್ಡಿನ ಕೆರೆ ವರೆಗೆ 
ಓಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಪೂರಕ ನಾಲೆ ಮರಸ್ಥಿ 
ದಾವಣಗೆರ ಚತ್ಲ್‌ ಹನ್ನಾ ತಾಲೂಕು 75 00 
ಪಹಳ್ಳಿ ರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ.ಬರುವ 


25 00[8೦ಡರ್‌ ಪಯೇಪಕ್ತಡೆ 


ದಾಸೇನಹೆಳ್ಳ ಹತ್ತಿರ ಬಸವನಕಟ್ಟ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
೪ C7] Kr 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


EAniAAé 


ಲ್ಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕೈದಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ 
— 3 ೪ಕ 


4 


ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 


7000 ಹ್‌ರತ್ತೆ 
100.00 'ನನಗ್‌ಡ 


100.00 


ಮುದಹದಡಿ ಗ್ರಾ ಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಮದ ಹತ್ತಿರ ವಡಕಸರ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ನಫ್ಲ್‌ಇಗಳರು 
ತಾಲ್ಲೂಕುಜಂಗಮ ತುಂಬಿಗೆರೆ ಮತ್ತು 
ಅಣಜಿಗೆರೆ ಗ್ರಾ ಪುದ ನಡುವೆ ಇರುವ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 


95.00 


ವಾಟಿಗ್‌ಡ 


FE 


ನ ಪುಗತಂಸಸಡೆ 
ಬಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರದ್ರಾವತಿ 
[ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 

್ಸ ತರ ನರೆಹದಕ್ಲ`ಒಡಡು 45.00 ಡ:ಹೆಡ್‌ಮೆರಜಾನಾಥ್‌ ಡಹಡ್‌ಮೆಂಜಾನಾಥ್‌ RES 7] 
ಹೋಗಿರುವ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ದುರಸ್ಥಿ 
ದಾವಣಗೆರ ಪಕ ಚನ್ನೆಗಕ` ತಾಲ್ಲೂಕ 20.00 —ವ್‌ಮಂತ್ತ ವಸ್‌ಮಾಪ ಾ | 
ದಿಗ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ದುರಸ್ಥಿ § 

೪ [) p3 

ಕಾಮಗಾರಿ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರ್‌.ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಆರ್‌.ಮಂಜುನಾಥ್‌ 
ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂಗಳೆ ದುರಸ್ಥಿ 

ಕಾಮಗಾರಿ 

995.00|) ಮೆ॥ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮ ಕನ್‌ಪ್ಪಕ್ಷನ್ಸ್‌ — ಟೆಂಡರ್‌ 28೦05 


2) ಕೆ.ಜಿ. ಕುಮಾರ್‌ 
3) ಮೆಃ ಚೈತ್ರ ಸಿಬಲ್‌ ವೆಂಚರ್ಸ್‌ 


58 


# 


ಕ್ರಸಂ. ಪಕ್ಷ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ಷತ್ರ ಪಕ್‌ ಕಾರ್ಪ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು 'ಪೊತ್ತ ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಲ' ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಗುತಗೆಡಾರರ ಪೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದೆ ಗುತ್ತಗೆಷಾತ7 3ಚ್ಹ ಕಾಮಗಾರಿಯ `ಹಂತೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಘಾರ್ಣಸಗಾಂಡ; 
7 p) 3 F] 3 [7 7 F ) 10 i 12 1% 
504 RS ಹಾಣಸಾಹ CETTE EEE SET) ಪ್ಯಸಾರು ಪ್‌ ಪಣಸಾಡ್‌ ಮ್ಯಾ 1500.00) ಕ.ಐ. ಕುಮಾರ್‌ ಷೆ ಎಸ್‌. `ನಾರಾಯೆಣಕೆಡ್ಡ 8 9.13 ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌? 
ಯೋಜನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಯಿಂದ ಏತ 2) ಮೆ॥ ಎಸ್‌. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ 
ರಾವರಿ. ೋಜನಯುಮಡಲನ 3) ಯು.ಎಸ್‌. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಹಮತಿ ಕೋರಿ 
ಚಿಲುಂದ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ » ಕೇಂದ ಕಟೇರಿ ಪತ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ 14 ಕರೆಗಳನ್ನು ಮ 
ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 420/2020- 
21 ದಿನಾಂಕ : 16- 
02-2021ರಲ್ಲಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
595 ಹಣಸೊರು ಹುಣಸೊರು 1702 ವಿಶೇಷ್‌ ಘಟಕ ಮೈಸೊರು ಬಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ 100.00|1) ಆರ್‌. ಮಂಜು ಎಂ.ಎನ್‌. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ 67.72 10.00] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ನಾ 
ಯೋಜನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ಸದಿಯುಂದ ಏತ ನೀರಾಪರಿ 2) ಎಂ.ಎನ್‌. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ 
ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಹೆಣ್ಣೂರು 
[ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಚಾತಿಯಪರ ಜಮೀದಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
596 |ಪೈಸಾರ್‌ ಹೌಣಸೊರು A702 ವಶೇಷ ಘಟಕ ಪೈಸರ" ತಕ್ಕ್‌ ಹಣಸೊರೆ'ತಾಲ್ಲಾಕ್‌ 100.001) ಪೆ॥ ಪ್ರೋಟ್ರಾನ್‌ ಎಲೆಕ್ಟೋಟೆಕ್‌ ಸಿಸ್ಟಂ ಎಸ್‌. ಬಸವರಾಜು 9328] 91.71 Seer Ao ಹ 
ಯೋಜನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ರಿರಾವರಿ 2) ಮೆ॥ ವಿಜಯಲಕ ಕನ್ಸ್‌ಪ್ಪಕ್ಷನ್ನ್‌ 
ಸೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊಳಗಟ್ಟ ಬಳಿ 3) ಎಸ್‌ Re Reais 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ y 
ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿಕೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
597 [ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೊರು 4702- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ನೈಸೌರು'ಜಧ್ಗ್‌ಹಣಸೊರೆತಾಲ್ಲೂಕು 120.00|1)ಬಿ.ಆರ್‌. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಮೆ। ಶಂಭು ಕನ್ನ್‌ಷ ಕ್ಷನ್ಸ್‌ ಪಿ. ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ 90.27 0.58 ಜ್‌ ಅರ್ಥಿಕ ವಡ್‌ಗೆ 
ಯೋಜನೆ ಕೊೂಳೆಗಟ್ಟ ವತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ 2) ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ 
ಮೂಲಕ ಪರಿಶಿಪ್ಪ ಜನಾಂಗದವರ ಕೃಷಿ 3) ಕೆ.ಆರ್‌. ಸಂತೋಷ, ಸಮಹಮತಿ ಕೋರಿ 
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುಷವ ಯೋಜನೆಯ & a 
ಡಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌ ಬಳ ರಾಯನಹಳ್ಳಿ 3) gee ಪ್ರೋ ಮೆ ಎಸ್‌.ಕೆ. ಇನ ಫ್ರಾಸ್ಟಕ್ಸರ್‌ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 4) ಎಲ್‌. ಜಾಸ್ನರ್‌, ಸಂಖ್ಯೆ 1574/2020- 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ 5) ಹೆಚ್‌. ನಾಗೇಶ್‌ , 2) ದಿನಾಂಕ : 29- 
ಕಾಮಗಾರಿ. 6) ಪಿ. ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ. 07-2021ರಲಿ 
7) ಆರ್‌. ಮಂಜು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಷೆ 
] 
8) ಟಿ. ಮಂಜುನಾಥ್‌, ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಹ 
9) ವಿ. ವಾಸು, 
598 |ಮೈಸಾರು ಹೆಚ್‌ಡಿ: ಚ್‌: 1702- ವಶೇಷ್‌ ಘಟಕ ನಸಾರಇಸ್ಟ 70.00|) ಕಜೆ. ಪಾಟೇಲ್‌ಗ್‌ಡ ಯು.ಎಸ್‌. 'ಸಿದ್ದೆಶಂಗಪ್ಪ 52.10|  15.00| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಫ್‌ 
ಕೋಟೆ ಕೋಟೆ ಯೋಜನೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಂಜನಹಳ್ಳ 2) ಎಂ.ಆರ್‌. ಸೋಮಶೇಖರ್‌ 
Ra See 3) ಎನ್‌ ರಾಜು 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜ 
ನೀರೊದಗಿಸುವ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ke ಘಾ ಹಾ 
5) ಪಿ. e: 
6) ಯು.ಎಸ್‌. ಸಿದಲಿಂಗಪ 
[=] 0 
| 
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ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮೆಗಾರಯೌ`ಹಸರು ಂಡರ್‌ನಕ್ಷ`ಧಾಗವನಸದ' ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸಹ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೌತ್ತೆ ] 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
3 g | rT ವ 

ಕಆರ್‌ನೆಗರ = - § 
| 
\ 
| 

40.00|) ೩ ಸುರೇಶ್‌ ತ. ಸುಕೇಶ್‌ 26:29 


2) ಸುಂದರರಾಜು 
3) ಎಸ್‌ ಬಸವರಾಜು 


ನಾವನಗಾಡ ಪಾಸ್‌ ಪ್ಪ್‌ನ್‌ನನಗಾಡ 30.00|) ಕ. ಷೋಹನ್‌ 'ಜ'ಷೋಷನ್‌ 20.23 
ದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 2) ಬಿ. ಮಹೇಶ್‌ 


ಂಗದವರ ಜಮೀಣನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 


. 3 3) ಆರ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಗಸ ಮು 4) ಎಂ.ಆರ್‌. ಸೋಮಶೇಖರ್‌ 
5) ಕೆ.ಬಿ. ಕವಿತ 
6) ಸಿ.ಬಿ. ಲೋಕೇಶ್‌ 
7) ಮಧು 


| 'ಾಮುಲಡೇಶ್ವಸ 30.00) ₹2 ಪೋಹನ್‌ ಷ್‌ Pri 
| 2 ಲವ 
! ಫ್‌ 3) ಕೆಬಿ. ಕವಿತ 
4 _ 4) ಎನ್‌ ರಾಜು 
ಹತ್ತಿರ 
603 [ಸೈಸೂರು ಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 50 0011) ನವೀನ್‌ಕುಮಾರ್‌ ನನನ್‌ ಸನ ಠಾ ಗನಾರ್ಣಗನಾಡನ ಮ ———— 
ಂಸೋಜನೆ ಬಸೆಳ್ಳಿಹುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಬಃ 2) ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ 
ಖೇಟ್‌ ಅಂಕಯ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಮಯ್ಯ ಬನ್‌ 3) ಎನ್‌. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ 
ಲೇಟ್‌ ಆಂಕಯ ರವರ ಜಖುನಿನ ಹತ್ತಿರ N 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸ್ರೈ:ಎ.ಬಿ, ನಂಜಪ್ಪ 
KN ‘ 5) ಸಿ.ಬಿ. ತಿರುಪತಯ್ಯ 
6) ಮಧು 
7) ಎಂ. ಮಹದೇವಯ್ಯ 
8) ಎಸ್‌. ಕುಮಾರ್‌ 
9) ಡಿ. ನಿತೀಶ್‌ 
10) ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ 
11) ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ 
12) ಹೆಚ್‌.ಎಂ. ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ 
604 ಮೈಸೊರು ಹಣಸಾರು ಹುಣಸೂರು 1702- ನಿಕೌಷ್‌ ಘಟಕ 3000 ನಹ ರಾ A — Te ಪಾ 
ES ಸಲ್ಲಿಸಿದ 
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ಕ್ರಸಂ ಕಲ್ಲೂ ಮತಕ್ಷತೆ ಪ್‌ ನರ್ಷಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
I 7 3 7 3 [ 
605 |ನ್ಯಸೂರು ಹೆಚ್‌ BEE NI SA FES ಮೈಸಾತು ಸ್ಸ ಪಚ್‌ಷಸಾಣಟಿ 
ಯೋಜಸಣೆ ಇಲ ಪನ ಗ್ರಾ: 
ದ 


606 |ನಾಮರಾಜನಗರ |ಂಶಳಂದೂರು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 702 ನಶೌಷ್‌ಘಟಕ 


ಯೋಜನೆ 


ಸರಕಷ್ಠ ವರಾಗದವರ 
೪ ಹರಿಯುವ ಪಸಿಕೊಲ್ಲಿ 
¥) 
ರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


607 [ಬಾಮರಾಜನೆಗರೆ|ಯೆಳೇದೊರು ಕೌಳ್ಳ್‌ಗಾರ 


ಜಾವ 


ಅಂಡಾಜು'ಪೊತ್ತ ಟಿಂಡರ್‌ಸಕ್ಷ ಧಾಗಪಹಸಿರ ಗುಗವಾರರ ಈರ 


30.00) ಲೋಕೇಶ್‌ 
2) ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್‌ 
3) ನಿಂಗರಾಜು 
4) ಎಸ್‌.ಜೆ. ಜಗದೀಶ್‌ 
5) ಸುಜಯಕುಮಾರ್‌ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸ 


q 


ಮೆಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ ಹೆಂತೆ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್‌ 


35.0011) ಬಿ. ಕವಿತ 

2) ಎಂ ಮಹದೇವಯ್ಯ 
3) ಆರ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 

4) ಬಿ.ವಿ. ರೋಹಿತ್‌ 
5) ಪಿ. ಮಾಸಿಗೌಡ 


24.17 


35.00|) ಕ.ಎಸ್‌, ಸವಿನಾಯ್ಕೆ 

2) ರಾಜಶೇಖರ್‌ 

3) ಪಿ. ಜಗದೀಶ್‌ 

4) ಲೋಕೇಶ್‌ 

ನ) ಎಸ್‌. ಶಂಕರನಾಯಕ್‌ 
6) ಎಸ್‌.ಜೆ. ಜಗದೀಶ್‌ 

7) ಎಂ. ಮಹದೇವನಾಯಕ 
8) ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್‌ 

9) ಆರ್‌. ನಾಗರಾಜು 


7707 ವಶೇಷ ಘಡ 
ಯೋಜನೆ 


609 |ಟಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ [ಚಾಮರಾಜನಗರ |4702- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


ತಾಮರಾಜನಗರ |4702- ವಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


610 |ಾಮರಾಜನಗರೆ |ಚಾಮೆರಾಜನಗಃ 


ಹರಿಯುವ ಮೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕುದೇರು ಗ್ರಾಮದೆ ಏಿಪೇಕಾನಂದೆ 
ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ 
ಜಮೀಮಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ 


ದೊಡ್ಡಶಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


100.00|1) ಬ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ 
2) ಅಪ್ಪಾದೊರೈ 

3) ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ 

4) ಪಿ ಜಗದೀಶ್‌ 

5) ಎಲ್‌ ಭಾಸ್ಕರ್‌ 

6) ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ 

7) ಎಸ್‌. ಮೋಹನ್‌ 
8) ಎಸ್‌. ಬಸವರಾಜು 
9) ಹೆಚ್‌.ಎಂ. ಶಾಂತಪ್ಪ 


26.09 


Il 12 
| 
I 


25.64| ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ 


ಚ್‌.ಎಂ. ಶಾಂತಪ್ಪ 


40.00|1) ಎಸ್‌. ಸುಮಂತ್‌ 
2) ಎಂ. ಮಹದೇವಯ್ಯ 
3) ಡಿ. ಶಿವಶಂಕರ್‌ 
4) ಉಮೇಶ್‌ 
5) ಎ.ಬಿ. ನಂಜಪ್ಪ 


ಸರಕಲವಾಡಿಗ್ರಾನರ ಪರಕಷ್ಠಡಾತ 
ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ 
[ಹಳ್ಳ ನಾಲೆಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


66.38 


98.59] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


23.95 


38.84] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


40.00|) ೮ ಮಹೇಶ್‌ 
2) ಪಿ. ಸುರೇಶ್‌ 
3) ಆರ್‌. ಕುಮಾರ್‌ 
4) ಎ. ಧನರಾಜು 
5) ಬಿ.ವಿ. ರೋಹಿತ್‌ 


611 |ಟಾಪರಾಜನಗರ |ಚಾಮೆರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ |4702- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


60.00|1) ಎನ್‌ ರಾಜು 
2) ಎಸ್‌. ಬಸವರಾಜು 
3) ಎಸ್‌. ಮೋಹನ್‌ 
4) ಪಿ ಸುರೇಶ್‌ 
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ಬಿ. ಮಹೇಶ್‌ 


25.43 


27.86] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ 


43.50 


43.27] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರಾ 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹೆಂತೆ ಪುರಾ 


[ 
[pe 


೧! 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕಾಳ್ಗ್‌ಗಾಲ 


೪ 


613 


ಚಾಮೆರಾಜನೆಗೆರೆ [ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 


ಕೌತಫೇಗಾಪ 
p 


3 
[oe] 
kid 
iy 


. ನಟರಾ 
5) ರಾಮೇಗೌಡ 


614 


ಚಾಮೆರಾಜನೆಗರೆ [ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 
ಇ 


ಪ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


50 0೧|) ವರದರಾಜು 

2) ರಾಜೇಶ್‌ 

3) ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ 
4) ಸುನೀತ 

5) ಮಾದೇವಸ್ವಾಮಿ 

6) ಶಿವಕುಮಾರ್‌ 

7) ದೇವಮೋಹನ್‌ 

8) ಮಧು ಹನುಮಂತಪ್ಪ 
9) ರೋಹಿತ್‌ ಬಿವಿ 


ಚಾಮರಾಜನೆಗರೆ |ಹ: 


702 ನಕ 


ಯೋಜನೆ 


616 


617 


ಚಾಮೌರಾಜನೆಗರ|ಪನೂರು 


50 00|) ಫಾರೋಕ್‌ಪಾಷೆ 

2) ಎನ್‌. ರಾಜು 

3) ಪಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ 

4) ಹೆಚ್‌.ಆರ್‌. ಕಿಶೋರ್‌ 


0.00 ಪಾ! 


50.00[1) ಕೆ.ಜಿ. ಮೋಹನ್‌ 
2) ಆರ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
3) ಬಿ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ 


32 14 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ 


ಚಾಮರಾಜನಗರ |ಹನೊರು 


ಹೆನೊರು 


ದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ 


ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಡೆಕ್‌ ಡಾಂ ವಿಮಾ 


RE 
ಯೋಜನ 


618 


5000|) ಐ.ವಿ. ರೋಹಿತ್‌ 

2) ಡಿ. ಶಿವಶಂಕರ 

3) ಫಾರೋಕ್‌ ಪಾಷ 

4) ಬಿ. ಗೀತಾ 

5) ಕೆಬಿ. ಕವಿತ 

6) ಕೆ.ಜಿ. ಮೋಹನ್‌ 

7) ಮೊಹಮದ್‌ ಇಕ್ಸಾಲ್‌ಪಾಷ 
8) ಎನ್‌ ರಾಜು 

9) ಪಿ. ಮಾಸಿಗೌಡ 

10) ಆರ್‌. ಕುಮಾರ್‌ 


33.47 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ 


50.00|1) ಪಿ ಸುರೇಶ್‌ 

2) ಕೆ. ಕೃಷಣನ್‌ 

3) ಪಿ. ಜಗ ದೀಶ್‌ 

4) ಎಸ್‌. ಶಂಕರನಾಯಕ್‌ 


40.81 


FREE! 


619 


ಾವಾರಾಜನಗರ |ಸಂಡುಪ್‌8 


ಕಾಮಗಾರಿ 


3) ಎಸ್‌ ಬಸವರಾಜು 
4) ಯು. ಮನುಜಕುಮಾರ್‌ 


20.00 


ಧಾನ್‌! 


kg 


ಕ್ರಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲಾಪ ಮತಕ್ಷತ್ರ ಲಕ್ಕ ರರ್ಷಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ'ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಲ`ಭಾಗಪಹಸಿಡ ಗದಾರರ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾಡೆ ್ಯ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ`ಹೆಂತೆ ಷರಾ fy 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
7 7 7 [) Fl F] [] [1 
620 |ನಾಪರಾನನಗಕ|ನಂಡ್ಸಪಾಟ MEET TN SE 250011) ಐ. ಮಹೇಶ್‌ ಬಿ'ಮಹೇಶ್‌ - 
ಶೋಜನೆ 2) ಆರ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
3) ಯು. ಮನುಜಕುಮಾರ್‌ 
| 621 ಚಾಮರಾಜನಗರ |ಗಂಡ್ಲುಪೇಟೆ RoR TN ಕಾ Fu 50.00|) ಪ. ಜಗದೀಶ್‌ ಪಿ. ಜಗದೀಶ್‌ — 
ಂತೋಜನೆ ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಒನಾಂಗದಪ 2) ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್‌ 
3) ಬಿ. ಶೇಖರ್‌ 
4) ನಿಂಗರಾಜು 
7622 |ನ್ಯಸಾರಾ ಸರಗಾರು ಹರ್‌: TOT NOsd W ವ್ಯಾಸಾರ ವತ್ಸ ಸಕಾರ ತಾರಕ್‌ ಗಡ ಎಸ್‌. ಬಸವರಾಜು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೆಜೇಕಾಗಿದೆ 
ಕೋಟೆ ಯೋಜನೆ: ಕಂದಳಿಕೆ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಸಿ. ತೊಳಲು 2) ಕೆ.ಬಿ. ಕುಮಾರ್‌ 
3) ಎಸ್‌. ಬಸವರಾಜು 
4) ಐ.ಇ. ರಮೇಶ್‌ 
ನ 1 ¥ a ರಾ 
623 [ನ್ಯಸೂರು ಸರಹಾಪಾಣ|ನರಿಯಾಪಣ ANI Noud NA ಮೈಸೂರು ಫ 400.00|1)ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರೋ:ಮ॥ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕನ್‌ಪ್ಪಕ್ಷನ್ಸ್‌, ಎನ್‌ಎಲ್‌'ಲೋಣೇಶ್‌ ಕರಾರು 
ಯೋಜನೆ 2) ಎಂ.ಆರ್‌. ಸೋಮಶೇಖರ್‌, ಮಾಡಿಕೊಳಲು ಪತ 
್ಸ ತ್ರ 
3) ಕೆ. ಸಿದ್ಧಪ್ಪ, ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ 
4) ಕೆ.ಬಿ. ಕುಮಾರ್‌, 
5) ಎನ್‌.ಎಲ್‌. ಲೋಕೇಶ್‌, 
624 |ನ್ಯಸೂರು SOR oT NL Noud NS ನ ಪೊಸಾರು ಗ್ರಾಮದ ಗ್‌ರಕೊಕ್ತಿ 7.00|1) ಎಸ್‌. ಕುಮಾರ್‌ ಪನ್‌ ಎತರ ಪಪ್‌ 
$ ಯೋಜನೆ 2ಗನ ಖಕ ಸೃಟೆನಳಯಮಗಿರ ಜರದ 2) ಮೆ॥ ಬಿ.ಎಸ್‌. ಎಚಿಟರ್‌ ಪ್ರೈಸಿಸ್‌ ಪ್ರೈಸಿಸ್‌ . ಇಲಾಕೆಯಿಂದ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ins 
ನೀರಾಪರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ವೀರು ಪಾಸಿ 
ನವ 
[ಹರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹೊರ ಏದ್ಯುತ್‌ ವರದಿಯನ್ನು 
ಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ನೀರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 
A702 Aoud NS ಸಾರು ಪೈಸಾರ ಲ್ಲಾ 450.0011) ಕಟ ಕುಮಾರ್‌ ಸನ್‌ — 
ಯೋಜನೆ ಸಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ 2) ಸಿ.ಎನ್‌. ಯೋಗಾನಸಿಂಹೇಗೌಡ 
ಜಮೀದಿಗೆ ನೀರೊಪಗಿಸಲು 


3) ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು ರೆಡ್ಡಿ 


ಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ § 
ಸಾಗ ತೆಯ ಹಿಪ್ಲೀರಿ 4 )ಎಂ.ಆರ್‌. ಸೋಮಶೇಖರ್‌ 


ನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


626 OE CEE - - ಮಹಾಲ bse 
ಯೋಜನೆ 
ಜವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ 
ದೊರೆತನಂತರ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗತ್ತದೆ 
627 [ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು ಹುಣಸೂರು 4702-Nಿರಿಜನ ಉಪ ಬಿ. ಮೆ ಬಿ.ಎಸ್‌. ಎಂಟರ್‌ ಫ್‌ 
ಯೋಜನೆ ಲ; 2) ಮೆ॥ ಬಿ.ಎಸ್‌. ಎಂಟರ್‌ ಪ್ರೈಸಿಸ್‌ ಪ್ರೈಸಿಸ್‌ 
ಪು; 
ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನುಗಳಗೆ ನೀರು 
ಪ ಮಗಾರಿಯ ಉಳಕೆ 
L l 
Ww 
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ಕ್‌ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಪ್‌ರು ಅಂದಾಮ'ಪಾತ್ತ ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಲ ಭಾಗವಾದ ಗ 


ಡೆರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗಪಾತ್ವ ಷೆಚ್ಚ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


p 
೫] 
~l 


9 10 [ll 


ನರಸೀಪುರೆ |4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪೆ 


ವಿಸ್‌.ಎನ್‌. ಕಾಂತರಾಜು 46.53 0.00 
ಯೋಜನೆ 


2) ಸಿ.ಎಸ್‌. ಸತೀಶ್‌ 

3) ಕೆ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ 

4) ಲೋಕೇಶ್‌ 

5) ಟಿ. ಶೀರೇಶ್‌ಕುಮಾರ್‌ 

6) ಮೆಃ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕನ್ಸ್‌ಪ್ಟಕ್ಸ್‌, 7) ಕೆ.ಸಿ. ರಮೇಶ್‌ 
8) ಹೆಚ್‌. ಸುಂದರಾಜು 

9) ಜಿಕೆ ಹಡಗಾ್‌ 

10) ಪಿ. ಮಾಸಿಗೌಡ 

11) ಮೆ ಅಂಕನಾಥೇಶ್ವರ ಎಚಿಟರ್‌ಪ್ರೈಸಿಸ್‌ 
12) ಎಸ್‌.ಎನ್‌. ಕಾಂತರಾಜು 

13) ಸಿ.ವೈ. ಯಾಲಕ್ಕಿಗೌಡ 


ಕಾಮುಗಾರಿ 


ವೆರುಣಾ 4702-NOಿಜನ ಉಪೆ 


ಯೋಜನೆ 


ಪೈಸಾರು ಪಕಾರ ಇಫ್‌ಷ್ಯು: 

ತಗಡೂರು ಗ್ರಾಮದ 

ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುಟ್ಟರಂಗನಾಯಕ 
ನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ 

೭ ಕಾಮಗಾರಿ. 


629 40.00|1) ಎಸ್‌. ಬಸವರಾಜು 
2) ಪಿ. ಬಸವರಾಜು 


3) ಎ. ಧನರಾಜು 


ವಸ್‌. ಬಸವರಾಜು 2568] 25.56] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


“U 
Fe) 
ul 


4702-ಗಿರಿಜನ 
ಯೋಜನೆ 


Fi 


ಣಾವಾಂಡ್‌ಕ್ಷರ ಎಂ.ಎನ್‌. ರೆ 3998|  39.29| ಪೊರ್ಣಗೂಂಡದೆ 
ಯು.ಎಸ್‌. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ 
ಎಸ್‌.ಜೆ. ಜಗದೀಶ್‌ 

5) ಕೆ.ಬಿ. ಕವಿತ 

6) ಬಿ.ಕೆ. ನಾಗೇಶ್‌ 

7) ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ 

8) ಎ. ಧನರಾಜು 

9) ಎನ್‌ ರಾಜು 


702-Nonನ ಉಪ 


ಪೆ 
ಯೋಜನೆ 


z 40.96]| 40.93] ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ - ನಾ 
2) ಎನ್‌. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ 
3) ಎಂ. ಮಹದೇವಯ್ಯ 

4) ಡಿ. ವಿತೀಶ್‌ 

5) ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ 

6) ಎ.ಸಿ. ಕಿರಣ್‌ 

7) ಸಿ.ಪಿ. ತಿರುಪತಯ್ಯ 

8) ಹೆಚ್‌.ಎಂ. ಮಹದೇವಸ್ಥಾಮಿ 
9) ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ 

10) ಪಿ. ಪ್ರೀತಮ್‌ 


ಹುಣಸೂರು ಹುಣಸೊ' 4702-ಗಿರಿಜನೆ ಉಪೆ ನಾ ವಾ Kl ದ್‌ ಜ್ಯ HE 
‘uae ಪಗತಿಯಲ್ಲಿರುತದೆ 
L | 
P 
pr 
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ಕ್ರಸಂ ಹಕ್ಸೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪತ್ರ ಕ್ಸ್‌ ನರ್‌ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ'`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜ'ಪೊತ್ತ ಟಂಡರನಕ್ಲ' ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಗೆ ದಾರರ ಹಸರು ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ತ್ರಿಗೌಪೊತ್ತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
I 7 - 3 | Fl 3 [7 7 § % [) [EY 
633 [ಜಾಪರಾಜನೆಗರೆ|ಗುಂತ್ಲುಪೇಟೆ ಗಂಪಪE NI Nosd ಉಪೆ 1) ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಃ ಎಸ್‌ಕೆಇನ್‌ ಾಸ್ಪ್ರಕ್ಷರ್‌ 30.16 ವ್‌ 
ಯೋಜನೆ 2) ಪಿ. ಜಗ ದೀಶ್‌ 
ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 3) ಕೆಬಿ. ಕವಿತ 
4) ಕೆ.ಜೆ. ಪಾಟೀಲ್‌ಗೌಡ 
5) ಹೆಚ್‌. ನಾಗೇಶ್‌ 
6) ಬಿ.ಆರ್‌. ರಾಮಚಂದ್ರ 
7) ರಾಜಣ್ಣ ಜಿನ್‌ 
8) ಎನ್‌ ರಾಜು 
ಗುಂಡ್ಲುಪೇ 4702-Nರಿಜನೆ ಉಪೆ ನಗರ 50.00|1) ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಿ. ಜಗದೀಶ್‌ 35.71 
ಶೋಜನೆ 2) ಪಿ. ಜಗ ದೀಶ್‌ 
3) ಕೆ.ಬಿ. ಕವಿತ 
4) ಕೆ.ಜೆ. ಪಾಟೀಲ್‌ಗೌಡ 
5) ಹೆಚ್‌. ನಾಗೇಶ್‌ 
6) ಬಿ.ಆರ್‌. ರಾಮಚಂದ್ರ 
7) ರಾಜಣ್ಣ ಜಿನ್‌ 
8) ಎನ್‌ ರಾಜು 
635 |ತಾವರಾಜನಗರ |ರಸಳಂದೂರು [ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 07 Noud ಉಪೆ 50.00|1) ಕಜೆ. ಪಾಟೀಲ್‌ಗ್‌ಡ ಕಜೆ `ಪಾಟೀಲ್‌'ಗ್‌ಡೆ 3192 
ಯೋಜನೆ 2) ಬಿ. ಮಹೇಶ್‌ 
3) ಅಬ್ದುಲ್‌ ಮುಜೀದ್‌ 
636 |ನಾಪರಾಜನಗರ |ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ( ಸ್ಸ್‌ಗಾಲ 702-NosdS md 20.00|1) ಪ ಸುರೇಶ್‌ ಪಿ. ಸುಕೇಶ್‌ 1226 = 
ಯೋಜನೆ 2) ಪಿ. ರಾಜು 
637 |ಬಾಮರಾಜನಗರೆ |[ಡಾಮೆರಾಜನೆಗೆರೆ"]ತಾಮೆರಾಜನಗರೆ A702 Ned NS o|1) ೫ ಸುರೇಶ್‌ ಆರ್‌. ಕುಮಾರ್‌ 13.07 14.62| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — 
(ಯೋಜನೆ 2) ಆರ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
3) ಬಿ. ಮಹೇಶ್‌ 
[ಹಾಣಸನ [5ಂಸನ [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ |4702-00-749-0-00-422- 1) ಕ್ರೀ ನಿಂಗರಾಜು 2) ಶ್ರೀ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ನಾಯಕ್‌ ಶ್ರೀ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ನಾಯಕ್‌ 30.27 0.00 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) ' 
[ಹಾಸನ [ಹಾಸನ ಹೊಳನರಸd  [102- 00-00-004 ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 000 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಬಾವಿ) [ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
[ಹಾಸನ [ಜಾಸನ್‌ CERT TUTE TE TEE es 50 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 
ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಹೊಳೆಸರಸೀಮರ  |4702-00-789-0-00-422- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಜಿ.ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ (ಚಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) [ಚನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
[ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
[ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಸನ [ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ  [702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಹೋಬಳಿ ಜಿ.ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ 
ಬಿನ್‌ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಕಸಾ ಷ್‌ ಮತತ ಕ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್‌ ಅಂದಾಜ'ಪೌತ್ತ 'ಚಂಡರ್‌ನಕ್ಸ ಧಾಗವಹಸವ ಗಾತ್ತಗದಾರರ ಹಸ ರಡರ್‌ ತಂಗೇಕಾರವಾದೆ ಪಚ್ಚ ಕಾಷಗಾರಿಯೆ ಹಂತ ರ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ |ಸಗತಯಕ್ತಡೆ 
7 2 7 5 8 7 § ಕ i m 3 TT 
643 [ಪಾನ ಹೊಳೆನೇವುರ [702-9003 [ಯಾಸನ ಚಿಲ್ರೆ ಹಾನನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 400 000 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಕಮ್ಮರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾದಿ 
[ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
644 [Sond [ಹೊಳನುರ OMOEA [aN Sq ena so ದ 0.00 ಫಗಕಿಯನ್ಲಿಡೆ | 
ನಿಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಕೋರವಂಗಲ ಕವಲು ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) [ತಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಮಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
[ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
645 [ಹಾಸನ EST NINA [ನನೆ ಚಿನ ಹಾನನ ತಾಲ್ಲೂರು ದುಡ್ಡ 400 000 ಪ್ರಗತಂನ್ನಡೆ _ 
[ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ತೆಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) ಬಿಸಲಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೂಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕ?ಮಗಾರಿ. 
646 [ಹಾಸನ ಹಾಸನ 4702-00-789-0-00-423- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ದುದ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
647 ons [ಹಾಸನ O00 [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ 4.00 ಶೀ ಕ ಚಂದ್ರರೇಣರ್‌ ನಾಯಕ್‌ ನೀ 8 ಚಂದ್ರರೇಖರ್‌ ನಾಯಕ್‌ 30.27 000 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜಸೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಕಾರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
[ಕಾಮಗಾರಿ. 
48 |e OO OSMOSIS ನಾನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನಾ 400 0.00 ಪ್ರಗಸಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
[ಹಾಸನ 4702-00-789-0-00-122- [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 0.00 ಫುಗಸೆಯಲ್ಲದೆ | ನ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಸಚ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬೋವಿ 
ಬಾವಿ) [ಬಿನ್‌ ಮಾಡಚೋಪವಿ ರವರ ಜಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಲಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
[ಹಾಸನ್‌ [ಹಾಸನ 4702-00-789-0-00-423- 0.00 ಫಗತಿಯೆಲ್ಲಿದೆ § 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 
[ಹಾಸನ [ಹಾಸನ್‌ 0-00 T80-0-00--  |ಹಾನನ ವಲ್ಲ ಹಾನನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 400 0.00 ಪ್ರಗಕಿಯಲ್ಲಿಡೆ | 
ವಿಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಗನಯ್ಯ 
ಬಾವಿ) ಯಿನ್‌ ಸಗನಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
[ಹಾಸನ [ಹಾಸನ 4702-00-789-0-00-423- ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 4.00 550 TT 
ವಿಕೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಕೋರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಎಂ ದಾಸಯ್ಯ 
ಬಾವಿ) [ಪಿನ್‌ ಮೂಡ್ಡಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
[ಹಾಸನ ಹಾಸನ 4702-00-789-0-00-427- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 4.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ § 
ವಿಕೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಉಗನೆ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಬಾವಿ) ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಪಕ್ಕ ಕರ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಪಸರು 


4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 
[ಹೋಬಳಿ ಚಿಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿನೋಧಮ್ಮ ಕೋಂ 
[ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


[ಹೊಳೆನರಸೀಮರ 


[ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


4702-00-789-0-00-423- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 
[ಹೋಬಳಿ ಗುಡ್ಡದತೆರಣ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಯ್ಯ 

ಪಿನ್‌ ದ್ಯಾವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ. 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
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4702-00-789-0-00-422— 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜಸೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


'ಹೊಳೆನರಸೀಮರ 


[ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


4 702-00-789-0-00-4272- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
[ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ 
[ಕೋಂ ಬಸವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಹೋಬಳಿ ನೀರಗುಂದ (ಹೊನ್ನಾವರ) ಗ್ರಾಮದ 
ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬನ್‌ ಮರಿಕೋಡಯ್ಯ ರವರ 

[ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಂವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4702-00-789-01-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
"ಹೋಬಳಿ ಮೂಮಗಾಮೆ (ಗೌರಿಪುರ 
[ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು) ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ 
[ಬಿನ್‌ ಬಸವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
[ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕುಮಗಾರಿ. 


[ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
[ಹೋಬಳಿ ಪೂಮಗಾಮೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ 


ಕೋಂ ಸಂಜಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕುಮಗಾರಿ. 


4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
[ಜೋಬಳಿ ಮೂಮಗಾಮೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಯ್ಯ 
ಬಿಸ್‌ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
[ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
[ಹೋಬಳಿ ಮೂಮಗಾಮೆ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ 
[ಬಿನ್‌ ಕುನಾರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 


4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


1) ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ 
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2) ಕಾ ನ ಎನ್‌ ಪುನೀತ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ನನಾ 
12 13 14 
ಪ್ರಗತಖಕ್ನಡ 
ವುಣಪನಡ 


ಕ್ರ ಐನ್‌ ರಂಗಸ್ಕಾಮಿ 


ಕರ. ED] ತಾರಾ ಮತ್ರ ಪ್‌ ಕಾರ್ಪ್‌ ಕಾವಗಾಹ ಪಡ ತಂದಾ ಪತ್ತ ಚಂಡರ್‌ನಕ್ಷ ಧಾಗವನನದ ಸವಾರರ ಹರು ಚಾಡರ್‌ ಇಂಗೇಣಾರವಾದ 1] 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 

I 3 3 4 ಸ [5 | [3 ಮಾ 

400 | y ಪಾ ” | 


ಹಾಸನ [ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರವುರ 702-00789004 ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಬಿಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
4 ಬಾವಿ) [ಮಾಯಿಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ee] [ಹಾಸನ [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ |703-M0-79-0-00-17- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
[ವಿಕೇಷ ಟಿಕೆ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) [ನಂಬುಂಡಯ್ಯ ಬೆನ್‌ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ 
[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
666 [ಸನ ಹಾಸನ ಹೊಳೆನಸೀಮರ 4702-00-749-0-0೧-423- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 400 4 § ಪಗೆ8ಯಲ್ಲಿದೆ ರ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) ಕೆಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
W ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4.00 f ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


667 [ಹಾಸ ಹಾಸನ [ಹೊಳೆನರಸೀಮರ |4702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00 | ಪುಗಕಿಯಳ್ನೆಡೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಮರಜೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) [ಕರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


668 [ಹಾಸನ ಅಸನ 4702- 00-789-0-00-122- ಹಾಸನ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ಶಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ KN 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 
669 [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ 702-009-0003 [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ದ 400 ಧಾ 
ವಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) ಸಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
670 |ಹಾಸನ [ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ |4702-00-789-0-00-427- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಡ್ಡ ಧನ ಸನದ ಯ 
ವಿಕೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟಿಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) ಈರಯ್ಯ ರವರ ಒಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
671 |ಹಾಸನ ಹಾಸನ [ಹೊಳೆನರೀಪುರ [702-00-789-0-00-42- [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಫಾತಡೆ ಜಬರ್‌ 
ವಿಕೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಯವ್ಮು ಕೊಂ 
ಬಾವಿ) ೈಸಣ್ರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
672 [ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [4702-00-749-0-00-422- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00 ಧನಹ್ಳದ _— — ಭವ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ನಾವಿ) [ಮಗಿದ್ಯಾವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
673 |ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ |4702-00-789-0-೧೧-422- ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00 ಧಾನದ — — 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಮುದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಯ್ಯ 
ಬಾವಿ) [ವಿನ್‌ ರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
[ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
674 [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರೀಪರ [4702-00-749-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00 ವವ ವಾ 1 
ವಿಕೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಮೆಳಗೋಡು (ಚೌರಿಕೊಪ್ಪಲು) 
ಬಾವಿ) [ಗಾಮದ ರಾಜಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಗಿಡ್ಡಯ್ಯ ರವರ 
[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
L 
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ಬಾವಿ) 


[ನ್‌ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕ್ರ ಪಕ್ಕ ಕಾರ್ಷೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರ ಆಂದಾಜ'ಪಾತ್ತ ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಲ ಧಾಗವ ಹಸಿರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದೆ ಗುಗ ಷಾತ] 'ಪಚ್ಹ ಕಾಮಗಾರಿಯ `ಹೆಂತೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ [ಪಗತಿಯಲ್ಲಡೆ 
675 4702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಮೆಳಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ 
ಬಾವಿ) [ಕೋಂ ಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
[ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ೭ದಗಿಸುವ 
676 [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [0-00-7800 ಯಾಸನ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಮಾಯಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಮ್ಮ 
ಬಾವಿ) [ಕೋಂ ದ್ಯಾವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
[ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಗ WM 
677 4702-00-789-0-00-422- ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಮೆಳಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) [ಪೇಲೂರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
[ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
678 03-000-004 [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 400 
ವಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಮೆಳಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮದ್ಪ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) [ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಂಮಗಾರಿ. 
679 702-00-789-0-00-422- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಯೋಬಳಿ ಯೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೀಶ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) [ತಲುವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
[ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
680 TOOT M04 [ಸನ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಯೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ 
ಬಾವಿ) [ಕೋಂ ಮಟ್ಟಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
651 O00 [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 400 000 ಫ್ರಪಕ್ಸಡ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಯೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾದಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
682 ಹೊಳೆಸರಸೀಪರ  [4702-00-789-0-00-422- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 400 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಯೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜ 
ಬಾವಿ) [ಬಿನ್‌ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
[ಖಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
853 0-090-00 ಸನ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 400 000 ಫಸನಡ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಯೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಮ್ಮ N 
ಬಾವಿ) ಕೋಂ ಹೊಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
684 0-00 AN-00-4- [ಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 000 ಷಡ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಅಟ್ಟಾವರಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ A 
ಖಾವಿ) [ದ್ಯಾವಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಣ್ಣದ್ಯಾವಯ್ಯ ರವರ 
[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
[ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
685 702-009-0-00-423- [ನನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ | 000 ಫ್ಯಸ್ನಡ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಜೋಡಿಕೃಪ್ದಾಯರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಣ್ಣ Kr 
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ತಾಲ್ಲಾಕು ರಿತಕ್ಷತ್ರೆ CET ಕಾಮಗಾರಿಯ ರ ಆಂದಾಜುಪೊತ್ತೆ ಟಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 7] 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸೆಸರು 
3 gi 3 6 7 [) pe 
[ಹಾಸನ [ಹೊಳೆನಹೇವುರ 0-00-00 [ನನ ಚಿನ್ನ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂರು ದುದ್ದ 400 ಪ್ರಗಿಯನ್ನಡ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ' ಹೋಬಳಿ ಚೋಡಿಕೃಪ್ದಾಪುರ(ಗೇರಿಮರ 
ಬಾವಿ) [ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು) ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಯ್ಯ 
[ಬಿನ್‌ ಮಾಲಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
687 [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ [ಹೊಳೆನಹೇಪುರ [705-00789000 [ಹಾಸನ್‌ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೆಡ್ದೆ 400 ವ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಚಿ.ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ (ಚಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) ಈರಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
688 ಹಾಸನ [ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [4702-00-789-0-00-422- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00 
ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವ ಹೋಬಳಿ ಜಿಮೈಲನಹಳ್ಳಿ (ಚಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಬೂತಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
[ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
689 [eenನ [ಹೊಳೆನುರ  [0-00T9-000I  |ಹಾಸನ ಪಲ್ಲ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೆದ್ದ ಗಾಡ 
[ವಿಕೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಜಿ.ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಸಯ್ಯ 
ಬಾವಿ) [ಬಿನ್‌ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
690 |ಹಾಸಸ ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ |4702-00-789-0-00-427- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00 Prey] ನ 
[ಹೋಬಳಿ ಜಿ ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಯ್ಯ 
[ಬಿನ್‌ ಕೆಂಚಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
691 |ಹಾಸನ [ಹಾಸಸ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ |4702-00-749-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00 ಪ್ರಗೆಸಯನ್ಸಡೆ Ka ಕಾ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಚಿ.ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಯ್ಯ 
ಬಾವಿ) ಬಿನ್‌ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
692 sea [ಹಾಸನ್‌ ed [OOOO [mR ಜಿಲ್ಲ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಫಸ ಸಾತ 
ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಜಿ.ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ(ಕೋರವಂಗಲ) 
ಬಾವಿ) 
693 [Sead [ಹಾಸನ ಹೊಳೆ [0000 [ಹಾಸನ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ಹಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 400 ಪ್ರಗನಿಯಲ್ಲಿಡೆ Aa 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಜಿ.ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ(ಚಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) [ಸೇತ್ತರಂಗಯ್ಯ 'ಉಮಾಟಿಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ನಿಲಗಿಡ್ಗಯ್ಯ 
[ತವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
604 [mನನ ಹಾಸನ ಹಾಸನ MOM [ಹಾಸನ ಚಿನ್ನ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 400 ra ಮಾ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಹರಿಹರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ 
ಬಾವಿ) [ಕೋಂ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
695 |ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ |4702-00-789-0-00-42೨- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಡ್ಡ 4.00 ಧಾನದ EF ಭಾ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಾವರ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಮ್ಮ 
ಬಾವಿ) ಕೋಂ ಬೋರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಕ್ರ ED} ತಾಲ್ಲೂಕು T ರಕ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜ'ಪೊತ್ತ ಾಡರ್‌ನಕ್ತ ಧಾಗವಹಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಸರ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗೌಷಾತ್ತ ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ`ಹಂತೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಸಗೊಂಡದೆ 
7 p ಸ [7 7 [7 F) [0 i ) [ 
696 [8ನ ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [2-0-9-0-0-422- ನನ ಜೆಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00 0.00 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಬಾವಿ) [ೋಡಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. n 
[697 [seas [ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ  [4702-00-789-0-00-423- [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00 0.00 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ (ಕೃವ್ಣಾಮರ) ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) |[ಮರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
[ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
698 [ser ಅಸನ [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ  [4702-00-789-0-00-423- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00 0.00 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ (ಕೃಮ್ಣಾಯರ) ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) [ದೇವರಾಜು ಬಿನ್‌ ಶಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ 
[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
699 [mens |ಾಸನ [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [702-00-789-0-00-72- ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ(ಗೋಪನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) ಗಿಡ್ಡಯ್ಯೆ ಉಡಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
700 |Sಾನನ ಸನಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ  [4702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಹೆಬ್‌.ಭೈರಾಪರ ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) 'ಹುನುಮಯ್ಯ ಬಿಸ್‌ ದೊಡ್ಡಹನುಮಯ್ಯ ರವರ 
|[ಅಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
[701 [ಹಾಸನ ತಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ  [4702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಡೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜಸೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಹೆಚ್‌.ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ (ಗೌರಿಮರ' 
ಬಾವಿ) ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು) ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ 
[ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
702 |ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [4702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಹೆಚ್‌.ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ 
ಬಾವಿ) [ಬಿನ್‌ ಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
703 |ಹಾನನ ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [0-00-7890 [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 0.00 ಘಗಿಷುನ್ಸಡ 
ವಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಹೆಚ್‌.ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಯ್ಯ 
ಬಾವಿ) ಬಿನ್‌ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
704 [sea [ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [702-00-789-0-00-322- ಯಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 0.00 ಫತಪತ್ಸಡ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಹೆಚ್‌.ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ(ಗೌರಿಮರ 
ಬಾವಿ) [ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು) ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣತಮ್ಮಯ್ಯ 
[ವಿನ್‌ ಚಲುವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
[ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
705 |ಕಸನ ಹಾಸನ [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [4702-00-789-0-00-422- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00 0.00 ಘತಖತ್ಲಡ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |[ಹೋಬಳಿ ಹೆಟ್‌.ಮೈಬನಹಳ್ಳಿ(ಗ್ಲರಿಖುರ 
ಬಾವಿ) ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು) ಗ್ರಾಮದ ಅರನಯ್ಯ 
ಬಿನ್‌ ಗಿಡ್ಡಯ್ಯು ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳನೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ye 
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ಷ್ಟ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಶರ ನಗಾರಿಯ ಹಸರ ಅಂದಾಜು ಪಾತ್ತ ಟಿಂಡರ್‌ನಶ್ಲ ಭಾಗವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರ ಚಂಡರ್‌ ಆಂಗೇಕಾಕವಾಡೆ ಗುತ್ತಗೆ ಪಾತ] ಪಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಹ`ಪತೆ £ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿರೆ 13 
ಹೊಳೆಸರಸೀಮರ [4702-00-789-0-00-423- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಹೆಬ್‌.ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ(ಗೌರಿಮರ 
ಬಾವಿ) ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು) ಗ್ರಾಮದ ದಾಸಯ್ಯ 
ಬಿನ್‌ ಚಲುವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
.|ಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
'ಹೊಳೆನರಸೀಮರ 702-00-789-0-00-43- ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 400 000 ಪಘಗಕಿಯಲ್ಲಡೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಹೆಚ್‌.ಮೈಬನಹಳ್ಳಿ(ಗ್ಲರಿಮರ 
ಬಾವಿ) [ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು) ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋಧ 
ಕೋಂ ಉಮೇಶ ರವರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

708 [SRA Jaded M0000 [ನನ ಚಿಲ್ರೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 400 ಧನನಪಡ 5 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಕಮ್ಮರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಟಿರಾಜು ಬೆನ್‌ 
ಬಾವಿ) ಬೈೆದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

709 [SRS [ಹಾಸನ ಹೊಳ 00M [ಯಾನ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದ್ದೆ ವನಾಾಡ ಭಾ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ Ww kK 
ಬಾವಿ) 

710 [snd 702-00 |aಾನನ ಜಿಲ್ಲ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಫಗನಖನಡ T 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಮ್ಮ 
ಬಾವಿ) ಕೋಂ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

[ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
[ಕಮಗಾರಿ. 

711 [Sons [ಹಾಸನ ಹೊಳೆನಾುರ [0-00-0000 |ಹಾನನ ಅಲ್ದೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಧನದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಮ್ಮ 
ಬಾವಿ) ಕೋಂ ಮಡ್ಲಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

[ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

712 [SAN [ಹಾಸನ ಹೊಳೆನವುರ [000-000 |ಯಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00 ga ವಾ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) (ಸಗನಯ್ಯ)ಸಕುನಯ್ಯ ಬೆನ್‌ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ 

[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

713 [ಸನ [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ 0-00-8900 [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನೆಬಾ 4.00 1) ಶ್ರೀ ಎನ್‌ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ 2) ಶ್ರೀ ಟಿ ಎನ್‌ ಮನೀಶ್‌ ಕೇ ಎಸ್‌ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ T7147 ಧಡ 
ವಿಕೀಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ (ಚೌಡಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಳಿ) p 
ಬಾವಿ) |ಶಂಕರೀಮರಂ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಯಮ್ಮ ಕೋಂ 

ದ್ಯಾವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕುಮಗಾರಿ. 

74 [ಹಾಸನ ಹಾಸನ್‌ MTT [ನನ ಚಿತ್ಗ ಹಾಸನ ತಾನ್ಲೂಸು ಕನಾ 400 ಧಡ 
ವಿಕೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಸಂಕಲಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಯ್ಯ 
ಬಾವಿ) [ಬಿನ್‌ ಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

715 [ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಹಾಸನ 4702-00-789-0-00-427- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ 400 K f ಫಗನಸನ್ನಡ 
ವಿಕೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಸಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಬಾವಿ) ಲೇ.ನಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಕ್ರಸಂ ಜಕ್ಪೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತ್ರ ಪರರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಅಂದಾಜ'ಪೊತ್ತ ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಷ್‌ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗಾ ಘೆದಾರರ ಈರ ಟಿಂಡರ್‌ ಆಂಗೇಕಾರವಾಡೆ ಗುತ್ತಗೆ ಮೊತ್ತ] ಪಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ'ಹಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸ ಪಾರ್ಣಗಾಂಡರ 7 ಪಗತಹಕ್ತಡ 
1 2 3 4 2 6 } 8 10 IW 12 13 14 
716 [ಸನ | [ಹಾಸನ 4702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ 400 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಮುಗಳೂರು(ಕಿಂಡಿಮರ) ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) ದ್ಯಾವಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ದ್ಯಾವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
[ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
[ಹಾಸನ ಹಾಸನ |[ಯಾನನ 4702-00-789-0-00-422- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ 4.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ(ಅಗಲಹಳ್ಳಿ) 
ಬಾವಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಮ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ 
[ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
[ಹಾಸನ [ತ5ಲಸನೆ [ಹಾಸನ 4 702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ 4.00 0.00 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಅಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) |ದೂತಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
[ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸನ 'ತರಾಸನ [ಹಾಸನ 4702-00-789-0-00-422- ಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಾ | 4.00 000 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಅಗಿಲೆ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನಗರ) ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) [ರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
[ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
720 [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ TOOT [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನಬಾ 400 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಹನುಮಂತಮರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ 
ಬಾವಿ) [ಕೋಂ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
[ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
[ಹಾಸನ [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ 4702-00-789-0-00-423- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ 4.00 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಬಾವಿ) |ಲೇ. ತಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
[ತಸ [ನಾನನ ಹಾಸನ 4702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ 4.00 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಕಿಂಡಿಮರ (ಮುಗಳೂರು) ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) [ರಮೇಖ್‌ ಬಿನ್‌ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
723 |snas [ನಾಸನ [ಹಾಸನ 0-00-0004 [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ತೇಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) [ದಾಸಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
| [ಕುಮಗಾರಿ. 
724 |ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಹಾಸನ 4702-00-789-01-001-422- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ತೇಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟಿಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) [ತಮ್ಮವ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
725 [ಹನನ [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ 4702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ತೇಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) [ಲೇ. ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
726 [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ ಹಾಸ; 4702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ನರಾ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ತೇಜೂರು(ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) [ರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ.ಗುಂಡಯ್ಯ ರವರ 
[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
[ನೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮ 
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ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತ್ರ ಕ್‌ ರ್ಷ್‌ ಶ್ಲ`ಧಾಗವನಿಸವ ಗುಕಗೆದಾರರ ಹಸರ ಚಂಡರ್‌ ಆಂಗಾಕಾರವಾದೆ ತ್ತೆ ಕಾಷಗಾರಯ ಹಂತ ನರಾ 1 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಫಾರ್ಣಗಾಂಡರ ಗಡೆ } 
% 7 3 [) § § ) [ i [J [i TH 
[ಹಾಸನ [ಹಾಸನ 703-0000 |ಾನನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂನು ನಾವಗಾಮೆ 000 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಭೈಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) ಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
728 [ಸ [ಹಾಸನ್‌ [ಹಾಸನ OMNIA [ಸನ ವಲ್ಲ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂರು ಸಾಲಗಾಮೆ 000 ಫಗತಿಸನ್ಸದೆ ಾ 
ವಿಶೇಷ ಪಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಭೈಬಹಳ್ಳಿ(ಗೋಳೇನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಮಿನ್‌ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
೭.ದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
729 [snd Ee] [ಹಾಸನ MONSON [Rd Sd ord song moor 0.00 ಫಗಕಿಯಳ್ಲಿದೆ ನಷ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಸುಂಡೇನಹಳ್ಳಿ (ಕಡಗ) ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) [ಕರಿಯಯ್ಯ ಬಸ್‌ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
730 [ಪಾನ [ಹಾಸನ್‌ [ಹಾಸನ MTNA [ನನ ತಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 000 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ “| 
ವಿಕೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಸಚ್ಛೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪಣ್ಣ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) ತಿಮ್ಮಾಬೋವಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
[ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. | 
ಹಾಸನ [ಹಾಸನ 7000-7890003 [ಹಾಸನ ಅಲ್ಲ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 0.00 ಪ್ರಗತಯಲ್ಲಿಡೆ | 
ವಿಕೀಷ ಘಟಕ ಯೋಚನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಸಚ್ಛೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜು 
ಬಾವಿ) [ಬಿನ್‌ ಮಾಪಣ್ಣ ರದರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
[ಹಾಸನ [ಹಾಸನ 70-000-004 [ಹಾಸನ ಚಿತ್ಗೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಲಗಾಮೆ ಪಗಡೆ Wi ಮಾ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಸಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಣ್ಣಿ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) ತಿಮ್ಯಾಬೋವಿ ರವರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
[ಹಾಸನ [ಹಾಸನ್‌ 702-000-000 ಫಗಕೆಯಲ್ಲಿಡೆ mu; 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 
[ಹಾಸನ [ಹಾಸನ 000A [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 0.00 ಫಗಕಿಯಲ್ಲಡೆ | fs 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ನೋಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಯ್ಯ 
ಬಾವಿ) ವಿನ್‌ ಹಲಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
[ಹಾಸನ್‌ [ಹಾಸನ OOO [ಹಾಸನ ಡೆನಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಲಗಾವೆ 0.00 ಪಗಸಿಯಲ್ಲಿದೆ Rs 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ (ನಿಟ್ಟೂರು) ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) 
ಹಾಸನ [ಹಾಸನ 4702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ - 
ವಿಕೀಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು (ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) 
ಹಾಸನ [ಹಾಸನ [TOS O07 0-0 0.00 ಫುಗಕಿಯಲ್ಪಿಡೆ ik 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 
Y 
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A000 [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 4.00 000 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಶೀಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ | ಹೋಬಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) ಬಸವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

[ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 

[ಕಾಮಗಾರಿ. 
OSMOSIS [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ನಿ ಹಾಸನ ತಾಮ್ಲೂರು ಸಾಲಗಾಮೆ 400 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಶಂಖ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) ೈಮಳ್ಳಿಕೆಟ್ಟಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 

ಕಾಮಗಾರಿ. 
MMI [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 4.00 000 ಪ್ರಗತಚನ್ಯಡ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಷೀಮರ (ಟಿಕ್ಕಗದ್ದುವಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) [ಈರಮ್ಮ ಬಿನ್‌ ಸಗನಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

[ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
702-009-0042 [ಸನ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 400 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಸೀಗೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) [ಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 

ಕಾಮಗಾರಿ. 
O00 9-000-42 [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 4.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |[ಹೋಬಳಿ ಸೀಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) ಲೇ.ರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

[ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 

[ಕಾಮಗಾರಿ. 
702-07000422 [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 4.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಮುಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೂದೇಶ 
ಬಾವಿ) [ಬಿನ್‌ ಭೈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

[ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 

ಕುಮಗಾಂರಿ. 
702-00-789-0-00-422- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 4.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ (ರಾಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ¥ 
ಬಾವಿ) ಕಾವಲು) ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್‌ ಸಣ್ಣಸಿದ್ದಯ್ಯ 

[ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 

ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
A 702-00-789-01-(0-422- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 4.00 0.00 ಫಗತಚನ್ನಡ 
ವಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ (ರಾಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ೫ 
ಬಾವಿ) ಕಾವಲು) ಗ್ರಾಮದ ಅರಸಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕರಿಯಯ್ಯ 

ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 

'ರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

702-00-789-0-00-422- ಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 4.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ (ರಾಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ಖ್‌ 
ಬಾವಿ) ಕಂವಲು) ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 

ಮಾಯಿಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 

[ಕಾಮಗಾರಿ. 
02-009-0 00-433- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 400 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ Dias ಸುಸತಿಯಳ್ಳದ 
ಬಾವಿ) [ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 

ಕಾಮಗಾರಿ. 
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[ಹಾಸನ [ಹಾಸನ್‌ [ಹಾಸನ 702-000-0023 [ಹಾಸನ ಡಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 400 ಪ್ರಗತಿಬಲ್ಲಿದೆ § 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಬಾವಿ) ಸಣ್ಣದೊಡ್ಡಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಸನ [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ O00 000 [ಹಾಸನ ಶಿಲ್ಲ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಫಗಯಲ್ಲಿದೆ | ್‌ 
ವಿಕೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ | ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಷಗದ್ದುವಳ್ಳಿ (ಲಕ್ಷಿಮರ) ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 


[ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


750 [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ TOONAMI |mಾನನ ಬಿಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಅತ್ತಿಹಳ್ಳಿ(ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ 


ಸುಶೀಲ ಕೋಂ ನಗಸಯ್ಯ ರವರೆ ಆಮೀನಿಸಲ್ಲಿ 


|ಹಾಸಸ' ಹಾಸನ 4702-00-789-0-00-423- 
ವಿಕೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜು ್ಯ- 
ಬಾವಿ) [ವಿನ್‌ ಲೇಕೆಂಪಯ್ಯ ವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಘಗತಖವಡೆ 


[ಹಾಸನ [ಹಾಸನ 4702 00-789-0-00-427- ಹಾನನ ಚಿಳಕ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಇಬ್ಲಾಣಿ(ಕಡದರವಳ್ಳಿ) ರಂಗಮ್ಮ ಬಿಸ್‌ 
ಬಾವಿ) ಮಾರ್ಕಂಟಿಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 


ಪಗಕಿಯವ್ಲದೆ 


[ಹಾಸನ [ಹಾಸನ 70-0078 0-00-157 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


[ಹಾಸನ [ಹಾಸನ್‌ ETE EET 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ರಾಯಪುರ (ರಾಮದೇವರಹಳ್ಳಿ 
ಬಾವಿ) ಕಾವಲು) ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇ.ಈರಯ್ಯ 
ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


[755 [eons [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ 0-00 [ಶಾಸನ ಅಲ್ಸ ಹಾನನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಘಾಡ ನವನು 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಉಗನೆ ಗ್ರಿಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) [ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. | 
756 ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಹಾಸನ 4702-00-749-0-00-472- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 4.00 ವಾತದ _——— —— 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಉಗನೆ ಗಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) ಸಗನಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
757 |Sಾಸನ ಹಾಸನ [ಹಾಸನ್‌ TOO 789 0-00--  |ಹಾನನ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 4.00 ಪಗಕಯನ್ಪಡೆ 1 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಹರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟಿಸ್ವಾಮಿ 
ಬಾವಿ) ಬಿನ್‌ ಲೇ ಮಟ್ಟಿಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
758 ಹಾಸನ ಹಾಸನ 'ಹಾಸಸ 4702-00-789-0-00-422- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 4.00 ಧಡ —— | 
ವಿಕೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಕಲಲ್ಲುದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) ಮಲ್ಚೇರ್‌ ಬಿನ್‌ ಗುಡಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
[ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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759 |; ಹಾಸನ [ಹಾಸನ 4702-00-789-0-00-422- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 0.00 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲುದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಯ್ಯ 
ಬಾವಿ) [ಪಿನ್‌ ಲೇ. ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

ಕಾಮಗಾರಿ. 

760 [sad [ಹಾಸನ [ಹಾಸಸ' 4702-00-789-0-00-423- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 0.00 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಕಡಗ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) [ಬೋರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

761 ಹಸನ ಹಾಸನ ಹಾಸನ 4702-00-789-0-00-422- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 0.00 
[ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಕಡದರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾನಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 

762 [ond [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ 702-009-0002 [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ [XT 
[ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಗೊಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿರ್ಮಾಣಯ್ಯ 
ಬಾವಿ) [ಬಿನ್‌ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

763 |ssonR ಹಾಸನ ಹಾಸನ 4702-00-789-01-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 0.00 
ವಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಗೊಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ 
ಬಾವಿ) [ಪಿನ್‌ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

764 [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ 2-00-000 ಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ 4.00 1) ಶ್ರೀ ಎನ್‌ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ 2) ಶ್ರೀ ಟಿ ಎಸ್‌ ಮನೀತ್‌ ಶ್ರೀ ಎನ್‌ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ 184.60 0.00 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಬಾಚಿಹಳ್ಳಿ(ಶಿರಾಜ್‌ ಬೋರೆ ಕಾವಲು) 
ಬಾವಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಈರಯ್ಯ ರವರ 

[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

765 [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಮರ A02-00-789-0-00-22- [ಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ 4.00 000 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಸತ್ತಿಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) ಸಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
[ಕರಮಗಾರಿ. 

766 [ನನ [ಹಾಸನ ಸಕರೇಶಮರ 702-00-789-0-00-322- ನನೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ 400 ರರ 
ವಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವಿ |ಹೋಬಳಿ ಓರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ(ಉಡುಬಾರೆ) ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) [ಮಹೇಶ ಬಿನ್‌ ಮಟ್ಟಯ್ಯ ಉದಾಸಯ್ಯ ರವರ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

767 [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ [ಸಕಲೇಶಪುರ 702-00 789-000-433 |ಹಾಸನ ಜೆಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ರ ಘಡ 
[ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಸಿಡ್ಗಹೊಸಹಳ್ಳಿ(ಚೌಡಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸ 
ಬಾವಿ) |ಮೂಢಡ್ಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

[ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
[ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

768 |¥eaನ ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ A 702-00-789-0-00-422- ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ 000 ಫಡ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಪುನಹಳ್ಳಿ (ಹನುಮಂತಯರ ೪ 
[ಬಾವಿ) ಕಸಬಾ ಹೊ) ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ್‌ 

ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
[ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

w 
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ಕಸಂ. 7 ಮೆತ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹೆಸ ಅಂದಾ ಮೌತ್ವ 


ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲ ಧಾಗವರಸರಗ್ತ 


ದಾರರ ಹೆಸರು 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


6 {) § [) [EN 
769 TOMTOM |ಹಾನನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾನನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಸಾವ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಮುದ್ಧನಹಳ್ಳಿ(ಹೆಣವನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್‌) 
ಬಾವಿ) ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ ದೊಡ್ಡರಂಗಯ್ಯ 


ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4702-00-789-0-00-427- [ಹಾಸನ ಸಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ 
[ಹೋಬಳಿ ಮಾರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ(ಕಟ್ಲಾಯ ಕಾವಲ್‌) 
ಗಾಮದ ಮರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಜವರಯ್ಯ ರವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 


4702-00-789-0-00-427- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ 
ವಿಕೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಚೋಡಿಮಲ್ಲಪುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) ಮೋಹನ್‌ ದಾಸ್‌ ಬಿನ್‌ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


702-00789004 [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಟ್ಬಾಯ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಜೋಡಿಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) [ದೇವಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕೆಂಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ 
[ವಿಕೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಉಡುವಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
[ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


4702-00-789-0-00-422- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಊರಮುಂದಲ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಖಾವಿ) ಸಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಬನ್‌ ಲಕ್ಕಯ್ಯು ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4702-00-789-0-00-422- ಹಾಸನ ಜೆಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಹ್ಯಾರಾನೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) [ಹನುಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


4702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ 
ವಿಕೀಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಹ್ಮಾರಾನೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡ್ಡಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) ಚ್ಚಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


4702-00-789-0-00-122- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಳಿ ಸ್ಯಾಗಾನೆ ಗ್ರಾಘುದೆ ಕಾಳಮ್ಮ ನೋಂ 
ಬಾವಿ) ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


4702-00-789-0-00-422- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ 
ವಿಶೀಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಕಾರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಬಾವಿ) [ಪಾಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಪಗಸಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಫ್ರಗಕಾಖಲ್ಸಿದೆ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಪಗನಯಕ್ಷದೆ 


ಫ್ರಗಕಿಯಟಲ್ಲಿದೆ 


ಫಗಕಿಯಲ್ಲಿಡ 


ಕಸಂ ಜಿಕ್ತೆ ತಾಲ್ಲೂಕ ಮತತ ಕ್ಕ ನೀರ್ಷಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ——್ಹಂಡರ್‌ನಕ್ತ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಸರ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ [ ಪೆಗೆತಿಯೇ ನಡೆ 
1 2 4 6 7 8 9 10 i 12 13 14 
779 |senS [ಸರಾನನ ಸಕಲೇಶಮರ 7000-7890002 ನನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಯ 4.00 000 ಫ್ರಗತಿಪಕದೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಕಾರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) ನಾರಾಯಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
|ಮಗಾರಿ. 
780 [send ಹಾಸನ ಸತಲೇಶವುರ TOOTS |ಯಸನ ಜಿಲ್ಲ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ 400 00೦ ಫಗಜನ್ನದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಕಾರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) [ಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
781 [ಹಸನ ಹಾೀಿನಸ ಸಕಲೇಶಮರ 4702-00-789-0-00-422— ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ 0.00 ಫಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) ಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
[ಣುಮಗಾರಿ. 
782 [ಹಾಸನ ನರಾಸನ ಸಕಲೇಶಮರ 4702-00-789-0-00-427- ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ 4.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಕೂರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) ಠಲಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
783 [ons [ಜಾನನ್‌ ಸಕಲೇಶಮರ TOOT 0-00-4 [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬ್ರಾಯ 400 000 ಫ್ರಪಕ್ಸಡ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಕಿತ್ತಾನೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಬಾವಿ) [ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
[ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಂಮಗಾರಿ. 
784 ವಾ ಹಾಸನ ಸತಲೇಶಮರ 0-00-00 000 ಫಾಚತ್ಠಡ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 
785 [&ಾಸಃ ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಮರ 0-07-0002 000 ಘಪನ್ನಡ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 
786 [Send ಹಾಸನ [ಸಕಲೇಶಮರೆ 70-000-00 [ಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ₹00 ಘನದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಗೊರೂರು(ಉಡುವಾರೆ) ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗರಾಜು ರವರ 
[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
787 [ಹಾಸನ ಹಾಸನ ನಕಲೇಶಮರ 4702-0M-789-0-00-422- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಸಾಯ 000 ಪ್ರತಪನ್ನಡ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನಂಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಇ 
ಬಾವಿ) ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
788 [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಮರ 702-0 T-0-N-A- [ನನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ 50 ಧಡ 
|ವಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ದುಂಡನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈ 
ಬಾವಿ) [ಹನುಮಯ್ಯ ಬೆನ್‌ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
789 |zeನನ [ಹಾಸನ wes 00789-000432 ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ 400 50 ಘಡ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ದೋರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ್‌ 
ಬಾವಿ) [ಕೋಂ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
w 
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ತಾಪ್ಲಾಪ ಮತತ ಕಾಮೆಗಾರಯ'ಹೆಸರು ಅಂದಾನು`ಮೌತ್ತ 'ಚಂಡರ್‌ನ್ಸ ಧಾಗವರನಡ'ಗುಕದಾಕರ ಹೆಸರು ಟೌಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾಡೆ ಸು್ತಿಗ ಪಾತ ಕಾಮಗಾರಿಯ'ಪಾತ ಫೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪಗತಹಾಕ್ಸಡ 
3 4 6 7 q ಥ [0 [i [ [F | 
[ಹಾಸನ ಸಲೇಶವುರ OOOO [ಹಾಸನ ಸಲ್ಪ ಹಾನನ ತಾಬ್ಲೂರು ಸಟ್ರಾಯ 400 ರರ ಫಷ 2 
ವಿಕೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಬೌಡವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಯ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಬಾವಿ) ದೇವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
[ಹಾಸನ್‌ TE OMRON [nd aj mad spd SoosrD 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ "| 
ವಿಕೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಸಾವಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಯ್ಯ 
ಬಾವಿ) [ನ್‌ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
[ಹಾಸನ od [TOON ಹಾಸ ಡಲ ಹಾನನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 400 50 ನಮಾ ———] 
ವಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ (ವಡ್ಡರಕೊಪ್ಪಲು) ky pi 
ಬಾವಿ) [ಗಮದ ರಾಜಾಭೋವಿ ಬನ್‌ ದಾಸಭೋಪಿ 
[ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ  |4702-00-749-0-೧೧-427- 'ಹಾಸಸ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 4.00 0.00 ಪಗತಜವಡೆ 
೦ಕೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ರಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಇ 
ಬಾವಿ) ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 702-00-789-0-00-422- ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 400 000 ವನಾಷುವಡ ಬಾ 
ವಿಕೀಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಜೋಬಳಿ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ § i 
ಬಾವಿ) [ಬಿನ್‌ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
Wo] ಹೊಳೆನರವುರ [02-00-9000 |ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗಾಮ ಕ್‌ ಧನವ ವ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ(ಖ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು) ಗ್ರಾಮದ p 
ಬಾವಿ) ದ್ಯಾವಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
[ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
[ಹಾಸನ Heard OMNI ಸನ ಡ್ಸ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಂತಿಗ್ರಾದು | 50 FT Tee ——— 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಹಿತ್ತಲ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿಡ್ಡಮ್ಮ ಸ 
ಬಾವಿ) ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
[ಹೊಳೆನಯೀಪುರ |4702-00-789-0-೧0-22- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 000 ಫಗಪನ್ಥಡೆ ನ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಚನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಬನವಾಸೆ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) [ಜೋರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ST OMS MA [ಹಾಸನ ತಲ್ಲ ಹಾನನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 550 ಘಡ - 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಬಂಟಿರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಯ್ಯ 
ಬಾವಿ) ನಿನ್‌ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ |4702-00-799-0-00-422- ಹಾಸನ ಜೆಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಪಗಾರ ನ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಯ್ಯ py & 
ಬಾವಿ) [ಬಿನ್‌ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
[ಬಾದಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
add O00 ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 4.00 0 FT Pe — 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಗೋಡನಹಳ್ಳಿ(ಕಾರೆಕೆರೆ ಕಾವಲು) ಳ್‌ io 
ಬಾವಿ) |ಗಾಮದ ಸ್ವಾಮಿಚೋಗಿ ಬಿನ್‌ ಮಟ್ಟಿಸ್ವಾಮಯ್ಯ 


[ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕ್ಷೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಷ್‌ ಭಾಗವನಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಚಿಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗಮಾತ್ತ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
I 2 4 5 6 7 8 9 10 
801 |Saನ [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [3702-00-789-0-00-423- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 400 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಮರ್ಕುಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟಿಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) 'ಗ್ರಾರಲಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
802 |ಹಾನನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [702-00-789-0-00-423- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 4.00 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಮಡೇನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ 
ಬಾವಿ) [ಕೋಂ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
[ಕಾಮಗಾರಿ. 
803 [ಸನ 'ಹೊಳೆಸರಸೀಪರ [4702-00-789-0-00-423- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 4.00 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಮೆಳ್ಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) ಪೆಂಕಟಿಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
[ಹೊಳೆಸರವುರ [0-00 T9-0-00-7-  [ಮಾನನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 4.00 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಅಂಬುಗ ಗ್ರಾಮದ ಬೇಲೂರಯ್ಯ 
ಬಾವಿ) [ಬಿನ್‌ ವೆಲ್ಲಾಪುರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
[ಹೊಳೆನರನೇವುರ  [70-00-789-0-00-433- [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲ ಹಾನನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 400 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಜಾಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) [ಗಿರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
[ಹೊಳೆನರನೇವುರ [00-90-004 [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 400 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಜಾಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) ಕೆಂಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ  [4702-00-789-0-00-432- [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 4.00 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಬಂಿರೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ 
ಬಾವಿ) [ಬಿನ್‌ ಚುಂಚಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ. 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
[ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹೊಳೆನರೇವರ [702-890-0043 [ಹಾಸನ ಚೆಲ್ಲ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 400 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಹನಲೇಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) ಹೆಚ್‌.ಕೆ.ವೈರಮುಡಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕಾಳಯ್ಯ ರವರ 
[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ |4702-00-789-0-00-422- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 4.00 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಹುಳುವಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) [ಖಾತಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
[ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ |1702-00-789-0-00-422-  |ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 400 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಕಾರೆಕೆರೆ ಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ 
ಬಾವಿ) [ಪಿನ್‌ ಪಾಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
[ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
[ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [1702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 400 


ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಹೋಬಳಿ ಕಾರೆಕೆರೆಕಾವಲು(ಶಾಂತಿಪರ) ಗ್ರಾಮದ 
ಪಾಪಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಜ್ಜಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಕ್ರಸಂ: ಪೆ್ಚಿ ಕೃ'ಶೀರ್ಷಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಸರ ಅಂದಾಜಿ ಮೊತ್ತ ಟಂಡರ್‌ನಶ್ಲ`'ಧಾಗವನಸಪ'ಗತ್ತಗದಾಕರ ಹಸರು ಚಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ತ್‌ ಚ್ಚ ಷರಾ] 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | 
[ 7 3 [ F % 75 i MN 
812 |ನಾನನ 703-000-0004 [ಹಾಸನ ಬಿಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 0ರ si 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಕೆ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟಿಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) ಕುಂಟಿಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
373 ETS TEES 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ NE er 
ವಿಕೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಲಿ ಕೆಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ 
ಬಾವಿ) ಬಿನ್‌ ಅಂದಾನಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ. 
[ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
814 ಹಾಸನ 4702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 0.00 ಪಗ8ಿಯಲ್ಲಿದೆ | 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಕೆ.ಆಲದಹಳ್ಳಿ(ಮಡೇಸೂರು) ಗ್ರಾಮದ 
ವಿ) |ಅಟ್ರಾಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಅರಸಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲ 
$15 S000 |ಹಾನನ ಪಲ್ಲ ಹಾನನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಕೀಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) ಕರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ದ್ಯಾವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
516 702-00789000 [ಹಾಸನ ಜಿಲ ಹಾನನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಧನಾಯಪ್ಪಡ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಮಿ 
ಬಾವಿ) ಬಿಸ್‌ ದೃವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
817 [sd ಹೊಳೆನವುರ |0-00-789-0-00-123- [ಹಾಸನ ಚಿಟ್ಟೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಪತತ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಸಮ್ಮ 
ಬಾವಿ) [ಕೋಂ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾಗಿ. 
818 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ |4702-00-789-0-00-47- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಪ್ರಗಕಿಯೆಲ್ಲಿಡೆ A 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 
819 [ಬೇಲೂರು 70-009-000 [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿ್ಲೊರು ಗ್ರಾಮದೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ 1) ಶೀ ಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ನಾಯಕ್‌ 3) ಶ್ರೀ ಎಂ ಸರವಣನ್‌ ವ್‌ 77 ಪಡಸೋತಮ್‌ ಆರ್‌ 7 ಮಾ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಕೋಂ ಕೇರವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ರಂಗಸ್ಥಾಮಿ 4) ಶ್ರೀ ಮರುಶೋತ್ತಮ್‌ ಆರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು) 
ಈ ಕ್‌ r J ಈ 
ಲಖಿ) ಕಾರಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
820 ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-122- ೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಾವಗಾರ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ತಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ದ್ಯಾವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ CS 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
821 | ಯೂರು HSNO [ನೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾವಿನಕಿರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಷಾನಾ್‌ | 
ವಿಶೀಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಜವರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಆಕನಟನಲು 
ಬಾನಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ld 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ Po 
[YPN ಯೂರು TOONS |ದೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊನ್ನಾಥಮರ ಗ್ರಾಮದೆ ಭವವ 
ವಿಕೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಶಿವಯ್ಯ ಬಿಸ್‌ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ SHAG 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ Fakectied 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ SE 


82 


ಕ್ರಸಂ ಜಲ್ಲೆ ಮತಕ್ಷತ್ರ ಪಕ ರ್ಷ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಪೆಸರ ಅಂದಾಜು'ಮೊತ್ತ 
[ 7 4 ) [ 7 
823 [ead ತೇಯೂರು 2 MT9-NNA[ೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 3.90 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ನಿರ್ವಾಣಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) 
824 le ಚೌಲೂರು TOOTS 3.90 
ಶಿವಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಸಗನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಯ ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
825 [ನೇರು [ತೀಲೂರು 70-00-900 ೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದೆ 3.90 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) 
826 [ಬೇಲೂರು [ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-422- ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಳೇಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ತಈರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಬೀರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 


ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 


ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೇಲೂರು 


4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲರಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
[ಸಗನಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುಳ್ಳಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಯ ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00-789-0-00-422- 


4702-00-789-0-00-427- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


A T02-MTRI-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


4702-00-789-0-00-422- 

ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 

ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಪ ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00-789-01-00-422- [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ 3.90 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜಸೆ (ಕೊಳವೆ |ಗ್ರಾಮದ ಪೆಂಕಟಿಟೋವಿ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) [ದೊಡ್ಡಕರಿಯಬೋವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 


ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


4 702-00-789-0-00-422- [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಗುಪ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ 3.90 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಸಿದ್ದಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ನಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 


[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


702-00890004 [ನೇರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಂಡೇಕಿರೆ ಗ್ರಾಮದ 390 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಜಗದೀಶ ಬಿನ್‌ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪುಮ ಮೋಟಾರ್‌ 


[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಟಂಡರ್‌ಸಫ್ಲ`'ಧಾಗವನಸಿರ ಗು3ಗದಾರರ ಹಸರು 
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ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದೆ ಗುತ್ತಗಷಾತ್ತ ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ'ಹೆಂತೆ 


ಪಾರ್ಣಗೊೂಂಕರ 
[p) 


[] 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾಂರ್ಕಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾಂರ್ಕಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


| | 
0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾಂರ್ಕಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 

ವಿ 
ಕಾಂರ್ಕಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾಂರರ್ಕಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾಂರ್ಕಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


0.00 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾಂರ್ಕಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


0.00 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 

ಕ್ರ 
ಕಾಂರ್ಯಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ರಂಬಿಸಲು 
ಕಾಂರ್ಕಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾಂರ್ಕಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾಂರ್ಯಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಪ್‌ ಕರ್ಷ ಕಾವೆಗಾರಿಯ ಪಸರ ಚಂಡರ್‌ನಕ್ಲ ಭಾಗವನಸರ್‌ಗ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
3 [3 ಸ £] 


4702-00-789-0-00-122- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಳೇಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಸ್ವಾಮಿ.ಹೆಚ್‌.ಆರ್‌ ಬಿನ್‌ ರುದ್ರಯ್ಯ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಯು 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00-79-0-00-437- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 


1702-00-789-0-00—23- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಕಸನ್ನಜ್ಸಾ ಗ್ರಾಮದ 
ವೈಡಿ.ಮಂಜು ಬಿಸ್‌ ಈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಹ ಮೋಟಾರ್‌ 

[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00-789-0-00-427- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಮೂರು ತಾನು ಪ್ರನಾದಿಷ್ಸ್‌ ಗಾಮದ 
ರುದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಸಣ್ಣಸಗನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
[ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂದು ಮೋಟಾರ್‌ 
[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00-789-0-00-423- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಚೌಮಾರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ 
ಎನ್‌ ಸುರೇಶ ಬಿನ್‌ ನಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00-789-0-00-127- 
ವಿಶೇಷ ಪಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಬ್ಯಾಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ 
[ಪರ್ವತಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಚನ್ನಯ್ಯಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 


4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳಪೆ 
ಬಾವಿ) 


ಕೆ ಟ.ರಾಜು ಬಿನ್‌ ತಿಮ್ಮಂಸು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಯು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜಸೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ದಾಸಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 


702-00-789-0-00-323— 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


OMNI [ರು ತಾಲ್ಲೂತು ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
[ಭೀಮಯ್ಯ ಬೆನ್‌ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 


ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಫಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
[ರಾಜು ಬಿನ್‌ ಕೆಂಚಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


702-00789000 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತೆಂಡೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ 
[ಸಗನಯ್ಯ ಲಿನ್‌ ರಂಗದಾಸಯ್ಯ ಇವರ 
[ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ರಂಬಿಸಲು 


ಕಾನಂರ್ಕಾದೇಶ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾರಂಬಿಸೆಲ) 


ಕಾಂರ್ಕಾದೇಶ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾವುಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸೆಲ 


ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 


ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾಂರರ್ಕ್ಯಾಬೇಶ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ರೆಂಬಿಸಲು 


ಕಾಂರ್ಕ್ಕಾದೇಶ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


0.00 


ಪಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾಂರ್ಕಾದೇಶ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಗಾರಿ 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ಲಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


0.00 


ದಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾಂರರ್ಕಾದೇಪ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 


ಸೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಟೆಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ ಭಾಗೆ 


ತವಾ 


೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಷರಾ 


ಕ್ರಸಂ ಜಕ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಮೆತಕ್ಷೇತೆ ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ `ಹೆಸೆರು ಅಂದಾಜು 'ಮೊತ್ತೆ 
1 2 3 4 ೈ 6 ik 
847 [ಬೇಲೂರು » |[ಶೇಲೂರು ಬೇಲೂರು 4702-00-7H9-0-00-472- [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಶಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 3.90 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಚನ್ನಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಹನುಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಯ ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
848 [ಬೇಲೂರು ತೌಲೂರು ಬ OM  [ನೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂನು ಮಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 3.90 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ರೇಖಾ ಬುನ್‌ ಹರೀಶ್‌ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
849 |ಪೇಲೂರು ಬೇಲೂರು [ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-422- ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟಿಯ್ಯ 3.90 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಬಿನ್‌ ನಾಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಮ ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
850 |ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು [ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-422- [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಗಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 3.90 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ ಗುಡ್ಡಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
851 |ೇಲೂರು ತೇಲೂರು [ತೇಮೂರು T0000 |ೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತುಗನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ 3.90! 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಚನ್ನಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ತಂಬಿಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಮ ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
852 [ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-422- [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಏಂ.ಹುಣಸೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ 3.90 
ವಿಶೇಷ ಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಜಯಮ್ಮ ಬಿನ್‌ ಶೇಬರಯ್ಯ ವಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
853 [ಬೇಲೂರು ms ಬೇಲೂರು [4702-00-789-0-00-422- ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಗಸಾವರ ಗ್ರಾಮದ 3.90 
ವಿಶೇಷ ಫಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ನಾಗೇಶ್‌ ಬಿನ್‌ ಲೇ॥ ಈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಮು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
854 [Sed ಚೇಲೂರು ಚೇಲೂರು O00 [ವೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ 390 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಕರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಗುರದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಯ ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
855 [ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-422- ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ 3.90 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜಸೆ (ಕೊಳವೆ [ನಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಂಮ ಮೋಟಾರ್‌ 
[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
Leg ತೇಲೂರು O00 T0004 [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 


ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಮಟ್ಟಿರಾಜು ಬಿನ್‌ ಉದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಖು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ 


857 ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 

858 [ನೇರು 7000789000 


ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಡುವಳಲು ಗ್ರಾಮದ 3.90 
ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ ಗುಡ್ಡಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪ ಮೋಟಾರ್‌ 

ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


85 


4 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾಂರ್ಕಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾಂರ್ಕ್ಯಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾಂರ್ಕಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕ್ರಸಂ ಶೆಕ್ಸ್‌ ಕರ್ಷ ಕಾವೌಗಾರಿಯ ಹೆಸರ ಆಂದಾಮ'ವ ಂಡರ್‌ಸೆಕ್ಲ`'ಧಾಗವನಸಡ ಸ್ತಗವಾರರ ಹೆಸರು ಟೌಂಡರ್‌ ಆರಗೀಕಾರವಾದೆ ಗುತ್ತಿಗೌಷಾತ್ತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
I 3 [ 7 [3 ೪ [ WH 
859 OMI ತಾಲ್ಣೂಕು ಕನ್ನಹ್ಸ್‌ ಗ್ರಾಮದ 390 ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಗಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಭದ್ರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಮ ಮೋಟಾರ್‌ ಕಾಂರ್ಕಾದೇಶ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
860 4705-00-789-0-00-43- ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಿಷಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 390 ಕಾಪುಗಾರಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ರಮೇಶ ಬಿನ್‌ ಚೆನ್ನವೆಕಟಿಲೋವಿ ಇವರ ಪಾರಂಬಿಸಲ 
ಬಾವಿ) ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ರ್ಬಾದೇಶ 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
861 ENN MTT Fro spd Rd 3.90 ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಕೇಷಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪಾರಂಬಿಸೆಲ೨ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಕಾಂರಾದೇಶ 
[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, 
862 4702-00-749-0-00-122- [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋವಿನಹಳ್ಳಿ ಗಾಮದೆ 3.90 ಗಾರಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಮಂಜಮ್ನ ಕೊಂ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಇವರ ಮೀನಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಕಂರ್ಟಾದೇಶ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
863 702-005-0005 ಲೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಂಭಗನಹನ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 390 ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಚಂದ್ರಶೇಟುರ ಬಿಸ್‌ ಮಟ್ಟಿಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಕಾರಾ ಬೇಶ 
[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
864 4702-00-789-0-00-422- ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂರಾಮರ ಗ್ರಾಮದ 3.90 ಕನಡುಗಾರಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಟೆ |ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬಿನ್‌ ರುದ್ರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪ್ಲಾರಂಬಿಸಲ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, 
865 4702-00-789-0-00-422- ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಕಾಶ ಬಿನ್‌ 3.90 ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಬಾವಿ) ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ಕ್‌ಮದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
866 OTM IS [d Donna gg Ds ನಿದ್ದೆ 390 ಗಾರಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಕೋಂ ಲೇ. ಕರಿಯಪ್ಪ ಉಗ! ಬಿಳಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಸಾರಂಬಿಸಬಲು 
ಬಾವಿ) [ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಮ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
867 4702-00-789-0-00-122- ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶೀಮತಿ ಸುಂದ್ರಮ್ಮ 3.90 ಕಂವುಗಾರಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಕೋಂ ಜೆ.ಹೆಚ್‌.ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
868 702-00789000 ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ ಶೇ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ 3.90 ಕಾಗಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಬಿನ್‌ ಲೇ. ಕರಿಯಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಸಸ್ಛಾಗೆಗಗಿಸಂ) 
ಬಾವಿ) ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
869 4702-00-789-0-00-422- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00) 1 ಶೀ ಹೆಚ್‌ ಎಂ ನವೀನ್‌ 2) ಶ್ರೀ ಎನ್‌ ರಂಗಸ್ತಾಮಿ 3) ಕೀ ಟಿ ಎನ್‌ ಪುನೀತ್‌ ಶ್ರೀ ಎನ್‌ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ 80.70 j ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಕೊಮೃನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಗನಯ್ಯ 
ಬಾವಿ) ಬಿನ್‌ ಬೂತಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
870 T0000 [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ರೆ ಹಾನನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 400 ಪಗತಿಯನೆಡೆ 
ವಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಬಾವಿ) [ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ P 


ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಕಸಂ ಷಕ್ಸ ತಾಲ್ಲೂಕ ಮತ ಕ್ಸ್‌ ರ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು __ಚಾಡರ್‌ನಕ್ಸ್‌ಧಾಗವನಸದ ಗುತ್ತಗದಾರರ ಹೆಸರು ಡರ್‌ ಅರಗೇಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
1 2 ್ಥ 6 8 9 
871 [ಯಾನ [ಸನ ನೊಳೆನರೀವುರ [000-000 [ಹಾಸನ ಜಿಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) [ಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
[ಕಾಮಗಾರಿ. 
872 [snd [ಹಾಸನ ಹೊಳ [0M [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
ಬಾವಿ) [ಬಿಸ್‌ ಬೂತಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
[7873 [acd [ತಾನನ ಹೊಳವ O00 T9-0-042- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಳಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಕೋರವಂಗಲ ಕವಲು ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) |ಗವಿರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ 
[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
| ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
874 |senನ [ವ್‌ [ಹೊಳೆನರಸೇವುರ [02-00-7900 [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಕೋರವಂಗಲ ಕಂವಲು ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) [ದ್ಯಾವಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕುಳ್ಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
875 [sad [ನತಾಸನೆ ಹೊಳನಹವುರ [0090-004 [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಕೋರವಂಗಲ(ಉದ್ದೂರಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) ರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
[ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
876 [ಹಾಸನ ಹಾಸನ [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [4702-00-789-0-00-42)- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ 
ಬಾವಿ) [ಕೋಂ ದೇವರಾಜಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
.ದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
877 [Sond [ಹಾಸನ [ಹೊಳನಯುರ [OMT [ಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
ವಿಶೇಷ ಫ್‌ಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) ಕೆಂಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
[ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
878 [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ [ಹೊಳನಯೀವುರ [009-000-422  [ಮಾನನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ(ಹಿರಿಕಡೂರು) ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) |[ಮರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ 
[ತಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
879 [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರವುರ  [02-M0-89-0-00-423- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಗೋಪನಹಳ್ಳಿ (ಹೆರಗು) ಮಂಜುಳ 
ಬಾವಿ) [ಕೋಂ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
880 |ನಾನನ [ಹಾಸನ ed OAM RI-00AI- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ತೆಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಬಾವಿ) ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
[ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
[ಕರಮಗಾರಿ. 
881 [ಹಸನ [ಹಾಸನ ಸಾವನ 4702-00-789-0-00-422— [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ತಿರುಪತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) [ಟಿ.ಎಂ.ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ ಮಂಜಯ್ಯ ರವರ 
[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
pS 
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ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಹೋಬಳಿ ತಿರುಪತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಯ್ಯ 
ಬಿನ್‌ ನರಸಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
[ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


702-00789000 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಹಾಸನ್‌ ಜಿಛ್ಲೆ'ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಡ್ಡ 400 
[ಹೋಬಳಿ ಶಿರುಪತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 

[ಬಿನ್‌ ಕದರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

[ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 

ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹೊಳೆಸರರ [0-00 TNS MA 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದೆ 400 
[ಹೋಬಳಿ ತಿರುಪತಿಹಳ್ಳಿ(ಸಿಂಗಪಟ್ಟಿಣ್ಣ ಕಸಬಾ 

ಜೊ) ಗ್ರಾಮದ ಶಿಬಣ್ರ ಬಿನ್‌ ಲೇ.ಜವರಯ್ಯ 
[ತವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4 702-00-789-0-00-423- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
ಹೋಬಳಿ ಚಾಮರಾಜಮರ (ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ 
[ಕಾವಲ್‌ ) ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ 
'ಅಮಾಸಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [4703-00-789-0-02೨- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಡ್ಡ 

ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ದುದ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ 
ಬಾವಿ) ಬಿಸ್‌ ಹೊಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
[ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


4702-00-789-0-00- 2 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಡ್ಡ 
[ಹೋಬಳಿ ದುದ್ದ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
[ಹೊಂಗಯ್ಯೆ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
[ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


4702-00789-0-00-A 3 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 

ಹೋಬಳಿ ದುದ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಯ್ಯ 
ಬಿನ್‌ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದೆ 
[ಹೋಬಳಿ ದುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಧರಣೇಶ್‌ ಬಿನ್‌ 
[ಮಟ್ಟಸ್ಟಾಮಯ್ಯ ರವರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾರಿ) 


[ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
ಹೋಬಳಿ ದುದ್ದ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ 
[ಹೊನ್ನಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ತೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [4702-00-749-0-೧೧-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
[ಹೋಬಳಿ ಚೋಡಿಕೃದ್ದಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡಮ್ಮ 
ಕೋಮ ರಾಜಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


A702-00-789-0-00-422- 
ವಿಕೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 


[ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
[ಹೋಬಳಿ ಚೋಡಿಕೃಷ್ದಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ 
ಕೋಂ ಲೇವಾಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಅಂದಾಜ'ಪಾತ್ತ ಟಿಂಡರ್‌ನಸ್ಸ`ಧಾಗವನಸದೆ ಗಾತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಸರು ಟಿಂಡರ್‌ ಅಂಗೇಕಾರವಾಡೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
7 [) 7 Fl |e) 
702-00789000 ——ಾನನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಮ್ಲಾನು ದುದ್ದ 400 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಫಗಾಷನ್ಲದ 


ಘಗಷ್ನಡೆ 


ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಪಗಸೆಯಲ್ಲಿದೆ 


ಪಗಕಿಯಲ್ಲಿದೆ 
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ಕ್ರಸಂ: ಜಕ್ಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಸ್‌ ರ್ಷಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ'ಹೆಸರು" ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ———ಾಡರನಲ್ಲ`ಧಾಗವಹಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಟಂಡರ್‌ ಅಂಗೇಕಾರವಾದೆ ಗುತ ಷಾತ ಪಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡರ `[ಪಗತಯಲ್ಲಡೆ 
1 7 £} 4 ನ 6 7 J RE ERE 10 Il 12 [E) ] 

893 [ಕಾನನ [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ 0-00 T89-0-00-423-  |ಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 400 0.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು (ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ಹರೀಶ ಖನ್‌ಸಿ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರ 

[ಜಮೀನಿಸಳ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

894 |ಹಾನನ ಹಾಸನ ಹಾಸನ 4702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 4.00 0.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಕೆಲವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ಹೊಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

895 [ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ |4702-00-789-0-00-422- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಕೋಟೆ 4.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಯ್ಯ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಬಿನ್‌ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

896 [ಕಾನನ [ಸಾನೆ [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00 ಮರು ಟಿಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಚೋಡಿಕೃವ್ದಾಯುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಯ್ಯ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಬಿನ್‌ ರಾಜಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

897 [SoS ಹಾಸನ [ಹಾಸನ OMT |ಾಸನ ತಿಲ್ಗೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 400 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಕೆಲವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಳ್ಣೇಶ ಬಿನ್‌ ಕರೆಚೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ನಿರ್ವಾಣಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

898 [ನನ [ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [4702-00-789-0-00-422- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಜೋಡಿಕೃಪ್ಲಾಪರ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ವನ್‌ ಲೇ.ದಾಸಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

[ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
.ದಗಿಸುವುದು. 

899 [ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಹಾಸನ 4702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 4.00 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಬಾವಿ) ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

900 [SAS [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ O00 [ಹಾಸನ ಡಿಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 400 
ವಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ | ಹೋಬಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
[ಬಾವಿ) [ಮಟ್ಟಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

901 [seNನ [ಹಾಸನ ಹಾಸನ 4702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 4.00 0.00 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು (ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) ಶಂಕರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಜವರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

[ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಠ02 [ನಾನನ ಪಾನ SRST MIAME [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲ ಹಾಸನ ತಾಮ್ಲೂರು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 4.00 0.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಅಂಬುಗ ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟಿಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಡೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಕೇಶವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

903 [ಹಾಸನ ಹಾಸನ 'ಹೊಳೆನಯೇಪುರ [702-00-789-0-00-422- ಹಾಸನ ಜೆಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ 4.00 0.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಚೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಎಲ್‌.ಮಟ್ಟಿಯ್ಯ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಪಿನ್‌ ಲೇ. ಲಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


89 


ತಾಲ್ಲೂಕು DEG ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಚಂಡರ್‌ನತ್ಸ`ಧಾಗಪನಿಸರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಸರು ಟಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದೆ ಷೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
3 3 [) ಕ 14 
ಹಾಸನ 4702-00-789-0-00-423— ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಮಗು ಗಂಡರ್‌ 
[ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಹೊಂಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರೆ ಬಿನ್‌ ಕಣೆಟೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಸದ್ರಾಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಹಾಸನ 2-00-N9-0-00-123- [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ | 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಚೋಡಿಕೃಪ್ಹಾಪರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷೀಶ ಕಡೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ಬಿನ್‌ ಭಂಡಾರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಹಾಸನ TTT [rd ನಾನ ನಾನ ದಡ್ಡ ವಡ ಪೌಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಜೋಡಿಕೃವ್ದಾಯರ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡಮ್ಮ ಕಡೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ಕೋಂ ರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

907 |ಹಾಸನ Ee] [ಹಾಸನ H702-00-789-0-00-122- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಮಗು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಉಗನೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕಡೆಚೇಕಾಗಿದೆ | 
ಬಾವಿ) ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

908 [Sad [ಹಾಸನ್‌ [ಹಾಸನ 02-00-0 Te ಪ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಡು ಬಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಛತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ ಬಿನ್‌ ಕಡೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

909 [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ್‌ [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [70-00-0005 [ಹಾಸನ ಅಲ್ದ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಡ್ಗ ಮರು ಔಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಕುದರುಗುಂಡಿ ( ವೇದಾವತಿ) ಗಾಮದ ಕಗೆಟೀಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್‌ ಜವರಯ್ಯ ಇವರ 

[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ] 

910 [Sad [ಹಾಸನ [ಹೊಳೆನರನೀಪುರ [702-00-789-0-00-7- ನನ ಚ] ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಕೋಟೆ ಮಗು ಟೆಂಡರ್‌ 
[ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಯ್ಯ ಕಗೆಟೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಬಿನ್‌ ಮೂಡಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ದಗಿಸುವುದು. 

911 |ಹಾಸನ [ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಮರ |4702-00-789-0-00-4೨2- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಕೋಟೆ ಪಡು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಡೆಟೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಬಿಟ್ಟಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೆಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

912 [sn [ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೇಪುರ 702-00-79-0-00-433- [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಕೋಟಿ ಮಗು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಕಗೆಟೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ಬಿನ್‌ ಮೂಡಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

[ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
.ದಗಿಸುವುದು. 

913 [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ [ಹೊಳೆನರಸೀಪರೆ [4702 00 79 000 423 ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಡ್ಡ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಚೋಡಿಕೃಪ್ದಾಪರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾರ 
ಬಾವಿ) ಬಿನ್‌ ಪಾಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

[ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

914 [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [02-090-27 [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ee 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಜೋಡಿಕೃಪ್ಪಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕಡೆಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಬಾವಿ) 


ಕೋಂ ಪಾಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
೭. ದಗಿಸುವುದು. 
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ಕ್ರಸಂ. ಇಕೆ ತಾಲ್ಲಾ ಮತಕ್ಷತ್ರ ರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಚಾಂಡರ್‌ನಕ್ಷ ಧಾಗವನಸದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಗೆ ಪೊತ್ತ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
I p) 3 a F] 3 [ F] ) 10 

915 [ನನ ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 4702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 
ವಿಕೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಹೊಂಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) [ಗವಿರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

916 [ಸನ [ಶಾಸನ [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ  [4702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಬಿನ್‌ ಹೊಂಬಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ p 
[ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

917 |Sನನ [ಹಾಸನ ಹೊಳನರೇವುರ 0 00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಬೋಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ 
ಬಾವಿ) [ಪಿನ್‌ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

918 [sen ನಾನೆ ded [A02-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಮಂಜೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಿಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

919 [ond [ಹಾಸನ add NOTIN [ಹಾಸನ ಚೆಲ್ಲ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಂಜಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

920 [ಹಾಸನ ಯಾಸನ [ಹೊಳನರಸೀಮುರ  [4702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

[ನೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
[ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

921 [ee [ಹಾಸನ ಹೊಳನರನವುರ  |0- M0 T89-0-W-422- [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ 
ಬಾವಿ) ಕಾವಲು(ಚಾಮರಾಜಮರ) ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಿಪ್ಪ 

[ವಿನ್‌ ಹನುಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕರಮಗಾರಿ. 

922 [ಸನ [ಹಾಸನ AST NOM T9-0-00-42- [ನನ ಜೆಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಅಟ್ಟಾವರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿ) [ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಸಣ್ಣಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ 

[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

923 [ಹಾಸನ ಜಾಸನ್‌ ಹಾಳನವುರ  0-00-189-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಬಾವಿ) [ದಾಸಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

[ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
924 |ಹಾಸನ [ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [4702-00-789-0-00-422- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ | ಹೋಬಳಿ ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾನಾಯ್ಯ 
ಬಾವಿ) [ಏನ್‌ ಹೇಮ್ಲಾನಾಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
[ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
925 [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ Frid MTN9-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 


ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಹೋಬಳಿ ಹರಿಹರಮರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಿನ್‌ 
[ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾದಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಪಕ್ಕ ಕಾರ್‌ ಕಾಷಾಗಾರಿಯ ಪಸರ ಂಡರ್‌ನಕ್ಷ`ಧಾಗವಸದ ಗು್ತಗದಾರರ ಹಸರು ಚಂಡರ್‌ ಇಂಗಿಕಾರವಾದ [ಗಾಗ ಪತ್ತೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
೨ 6 § 5 [0 Il (a 


702-00-789-0-00-122- 


[ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 


ಬಾವಿ) [ಮರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕೆಂಚಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


0.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕಡೆಚೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) |ದೊತಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
4702-00-789-0-00-33- [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ' ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 00೦ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
[ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಹೆರಗು ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಣಿಚೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ಭದ್ರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
[ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
0-00 ITI ಾಸನ ಜಿಲ್ಲ ಹಾನನ ತಾಮ್ಞಾು ದುದ್ದ - 7 § § 900 TT Waka 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಹೆರಗು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕಡೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ಮಾಟಿಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವ ಬಾವಿ 
[ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
702-00-789-0-00-423- [ಹಾಸನ ಚಿಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 0.00 § ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಜೋಬಳಿ ಹೆಚ್‌ ಮೈಲಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿಡ್ಗಯ್ಯ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ವಿಸ್‌ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
702-00-789-0- 0 T- ನ ಜಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂತು ದುದ್ದ 000 ಮಗು ಗಂಡ್‌ 
[ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಹೆಚ್‌.ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ಕರೆಟೇಕಾಗಿಡೆ 
ಬಾವಿ) ಬಿನ್‌ ಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
[ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
4702-00-789 0-00-427 [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಡ್ಡ 000 ಪಣ ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಹೆಬ್‌.ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ಬಿನ್‌ ದಾಸಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
[ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಹೊಳೆನವುರ 70-0000 ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 0.00 ಮರು ಟೊಂಡರ್‌ — 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಕುದುರುಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಿಸ್ಟಾಮಿ ಕಣಬೆೇಕಾಗಿಡೆ 
ಬಾವಿ) [ಬಿನ್‌ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
702-00-789-0-00-75- | ಹಾನನ ಅಲ್ದೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 0.00 § ಮಡು ಡರ್‌ | 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಕುದುರಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ಬಿನ್‌ ಕಗೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
-1702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 0.00 ಮಗು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಕುದುರಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕರೆಬೇಕಾಗಿಡೆ 
ಬಾವಿ) ಬಿನ್‌ ಸಗನಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
[ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
70-00-7900 ಹಾಸನ ಚಿನ ಹಾನನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊದ್ದೆ 0.00 § ವರು ಟಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಕೋರವಂಗಲ ಕಾವಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಟೇಕಾಗಿಡೆ 
ಬಾವಿ) [ಶಂಕರರಾಯು ಬಿನ್‌ ಪೆನ್ನಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
[ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
36 TAMAS [ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ 0.00 ಮರು ಟಾಡ್‌ | 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಕೋರವಂಗಲ ಕಾವಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕಣೆಬೇಕಾಗಿಡೆ 
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ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಕ್ರಸಂ. ಕಕ್ಕ ಕರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜ'ಪೊತ್ತ ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತಗದಾರರ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಸತಗ ಮೊತ್ತ] ಪಚ್ಚ ಕಾಷೆಗಾರಿಯೆ ಹಂತ ಪರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಶ್ರ 
1 4 L) 7 fF] [) 10 I 4 

937 Hci MOTI ಹಾಸನ ಚಿಲ್ದ ಹಾಸನ ತಾಮ್ಲೂಪು ದುದ್ದ 400 0.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೀಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಕೋರವಂಗಲ ಕಾವಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) 'ತಂದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕೆಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

[ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

938 ST MTNA ಹಾಸನ ಅಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 400 0.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಕೋರವಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) 

53 ETS TET EES 400 0.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) 

940 AT0-O0TRI-0-00-27- 400 0.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಭೀಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

941 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [4702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 4.00 0.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಗುಡ್ಡದತೆರಣ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸಂವಿತ್ರಮ್ಮ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಕೋಂ ಧರ್ಮ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
rk TOOT A [ನನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 400 000 'ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) 

943 702-0089 0A- 400 0.00 'ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
|ವಿಕೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ (ಸೊಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ ) ಗ್ರಾಮದ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಶಂಕರನಾಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಪೀಕಾನಾಯ್ಕ ರವರ 

[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

944 4702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 4.00 0.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಾಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಾಜಮ್ಮ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
[ಖಾವಿ) [ಕೋಂ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 

945 702-00 T8000 4.00 0.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಕರೆಚೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) 

946 702-00790004 [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 400 000 ಮಹ ಔಾಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಹಿತ್ತಲ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕರೆಚೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ಬಿನ್‌ ಐಲ್ಲಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
[ಕಾಮಗಾರಿ 
947 0007890004 [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 400 0.00 ಮರು ನಾಡರ್‌ 


ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಕ್ರಸಂ ಜಿಕ್ಜಿ ತಾಪ್ಲಾಪ ಪ್‌ ಕಾರ್‌ ಕಾಷುಗಾರಿಯ 3ರ ಆರದಾಜ ಪತ್ತ —ಚಾಡರ್‌ನ್ಸ್‌'ಧಾಗವರೂಡ ಗತವಾರರ ಪಸರ ಡಂಡರ್‌ ಇಂಗಣಾರವಾಡ ಗುತ್ತ ಪತ್ತ ಕಾಷುಗಾರಿಯ ಹೌತೆ ಸರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
T 7 7 3 [ 7 [3 ) I 

948 ್‌ ಹಾನ್‌ MTT ನಾನಾ ನಾನಾ 400 ಮರು ಹಾಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಲಿತಬಾಯಿ ಕಗೆಚೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ಕೋಂ ಲೋಕ್ಕನಾಯ್ದ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
[ಹಾಸನ [ಹಾಸನ್‌ [ಹಾಸನ 1702-00-50 ಚಿನ ಹಾಸನ ತಾಮ್ಲೂವ ನಾವಗಾವು 400 ವು ಔಂಡ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ನಾಣೇನಹಳ್ಳಿ(ನೊಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ) ಗಾಮದ ಕಗೆಚೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ರಾಮನಾಯ್ಯ ಲಿನ್‌ ಲೋಕ್ಕನಾಯ್ದ ರವರ 
[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

950 [Sead ಹಾಸನ ಹಾಸನ H70-00-780-0-00-- [ಹಾಸನ ಚಣ್ಣ ಹಾನನ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಲಗಾಪ 400 ಮರು ಟೆಂಡಗ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಚಿಣ್ಷೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಿನ್‌ ಕಡೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ತದ್ರಪ್ರೆಸಾಟ ರಟ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವಿ 

ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

951 [ad [ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [0-00 [ಹಾಸನ ಬಿಲ್ಲ ಹಾನನ ತಾಮ್ಲೂರು ನಾಂಿಗಾವ ಮಡು ಟಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಬಂಟಿರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭಾಕರ ಬಿನ್‌ ಕಣೆಚೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ಮಾಹಿಗಯ್ಯೆ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

952 [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ [ಹೊಳೆನರ ಮರ [02-00-7903 Jan Sg Bn Sd os Sd oso 
[ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಬಂಟಿರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಕಡೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ಬಿನ್‌ ಗುಂಡಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

953 [ಸನ [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ್‌ 702-079-000 [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ರೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ CR —————— x ಮಗು ಟೊಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ರಾಯಮರ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಗೆಚೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಮಟ್ಟಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
[ಣಾಮಗಾರಿ. 

954 [send [ಹಾಸನ 4702-00 89-0-00-- ಸನ ಚಲ್ಸಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ರು Hoo -| 
ವಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |[ಹೋಬಳಿ ಮರ್ಕುಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಣೆಟೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾದಿ 

[ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

955 ಹಾಸನ [ಹಾಸನ್‌ 703-00 [mad Sd md Sag Sore Ad Hoa 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಮರ್ಕುಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಬಿನ್‌ ಕಣೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಸಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

956 [mಾಸನ [ಹಾಸನ್‌ 0-00-0 aಾನನ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ಕಂಲ್ದೂರು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಮರು ಟಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಮರ್ಕುಲಿ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ನಣೆಚೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

957 [ಹಾಸನ ಹಾಸನ [ಹೊಳೆನಗಸೀಪುರ |4702-00-749-0-00-123- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಮಡೇನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಯ್ಯ 
ಬಾವಿ) [ನ್‌ ಸಕ್ತಿಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
[ಕಾಮಗಾರಿ. 
958 [sod [ಹಾಸನ ded TOONS [ಹಾಸನ ಜಿಲ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲಾರು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ a wl 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಹೋಬಳಿ ಮೊಸಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ ಬಿನ್‌ 
[ದಾಸಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಡೆಚೇಕಾಗಿದೆ 
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ಬಾವಿ) ಕಪ್ಪೆಚನ್ನಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


4702-00-789-0-00-422- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಐದಳ್ಳ ಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದ 

ಬಾವಿ) 'ಮಂಜನಾಯಕ ಬಿನ್‌ ತೇಜಸಾಯಕ ರವರ 
[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4702-00-789-0-00-422- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಐದಳ್ಳಕಾವಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ 


ಬಾವಿ) |ವಂಕಟೇಶನಾಯ್ಕ ಬಿನ್‌ ರಾಮನಾಯ್ಕ ರವರ 


MTNA [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಜಾಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಬಾವಿ) [ಮಲ್ಲಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
[ಣಾಮಗಾರಿ. 


OMNI [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲ ಹಾನನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜಸೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ 'ಹೊಮ್ಮಗೋಡನಹಳ್ಳಿ(ತಮ್ಲಾಮರ) 
ಬಾವಿ) /ಗಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ದ್ಯಾವಯ್ಯ ರವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು'ಪೌತ್ತ" ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ ಧಾಗವನಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರ" ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತಗಷಾತ್ತ] ಪಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹೆಂತ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
6 £) 10 I [ id 

O00 TOOT [ಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 0.00 'ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಜೋಬಳಿ ಹೊಮ್ಮಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

[ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

[ಹಾನನ 0200789000423 [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 0.00 ಮರು, ಜಿರಾರ್‌ 

ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಮೊಸಳೆ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾದಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 

ಕಾಮಗಾರಿ. 
TOON ಸನ ಜಿಲ್ಲ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 0.00 ಮರು/ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಚಿಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ಚಲುವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ K 

[ಕಾಮಗಾರಿ. 
NOTA  |Bಾಸನ ಚಿಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 0.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ರಾಯರ ಗ್ರಾಮದ ತಿರುಮಲಯ್ಯ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ವಿನ್‌ ಕಜ್ಚಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

[ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 

ಕಾಮಗಾರಿ. 
702-0 T89-0-00-422- [ಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 'ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ರಾಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
[ಬಾವಿ) ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

[ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 

ಕಾಮಗಾರಿ. 
4702-00-789-0-00-422- [ಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 'ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಅಂಬುಗ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 

ಕಾಮಗಾರಿ. 
4702-00-789-0-00-423- [ಹಾಸನ ಚೀಲ್ಸಿ ಹಾಸನ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಅಂಬುಗ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 


0.00 


0.00 
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ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಷಸರು 


ಮತ್‌ _—್ಯ್‌ ಕೀರ್ಷಿ 


ಾಗವೆಹಸಿದೆಗಾತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಟೆಂಡರ್‌ ಇಂಗೇಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆಡಾರರ ಹೆಸರು 


K] 3 [3 F [) Wl 

[ಹಾಸ 2-0 ನನ ತ್ನ ಹಾನನ ಇನ್ಯಾವ ನಾವಗಾಡು ಮಣು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ವದಳ್ಳಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ರಾಮಸ್ಟಾಮಿನಾಯ್ಯ ಬೆನ್‌ ರಾಮನಾಯ್ಸ ರವರ 

[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಹಾಸನ H702-00-789-0-00-2- ನನ ಚಲ ಹಾಸನ ತಾಮ್ಲೂನ ನಾಎಗಾಮೆ ಮಡು ಭುಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಹೊಸುರು (ಸಿಂಗಟಿಗೆರೆ) ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ರಮೇಶಕೆ ಬಿನ್‌ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
[ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

[ಹಾಸನ TOOTH ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಪೆ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ _ 
ನಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಹೊಮ್ಮಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಚೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ದೇವರಾಜ್‌ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

[YEW ಹಾನ್‌ TST MTT SY mR ei ಮರು ಗೌಡರ | 
[ನಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಕೆ.ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕಣೆಚೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ಲಿನ್‌ ದ್ಯಾವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

974 [Send ಹಾಸನ [ಹಾಸನ H702-00-789-0-M IIa ತಲ್ಲ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಎಗಾವಿ ಮಗು ಕುಡ | 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ದಸ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತ ಬಿನ್‌ ಕರೆಚೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ಬಸವರಾಜು ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

[ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

975 [ಶಾಸನ [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ್‌ EE EE eee ನಾದವ 3 eh Hor 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ(ಸ ಕಡೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಗನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

[57 ಹಾಸನ [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ 4702-00-789-0-00-422- ಸನ ಡಿಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ವು ಭಂಡರ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಗದ್ದುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂದಯ್ಯ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಬಿಸ್‌ ಲೇ. ದ್ಯಾವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

977 [ಸನ [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ 4702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ವರು ಕಡ್‌ | 
[ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಉಗನೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರೆಚೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ಕರಿಯಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದೆ. 

978 [SAS ಹಾಸನ ಹಾಸನ 4702-00-789-0-00-472- [ಹಾಸನ ಚಿಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಮರು ಗಂಡಗ 1 
ನಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಭೈಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಗೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ತಿರುಮಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

979 [ನನ [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ 4702-00-789-0-00-423— [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಸೊಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸಯ್ಯ ಕಡೆಬೇಕಾಗಿಣೆ 
ಬಾವಿ) ಬಿನ್‌ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

980 [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ ಹಾಸನ 4702-00-749-0-00-22— [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
[ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ | ಹೋಬಳಿ ಯಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬೆನ್‌ ಕಡೆಚೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಲೇ. ರಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
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ಕ್ರಸಂ ಪಕ್ನೆ ತಾಲ್ಲೂಹ ಮ ಕಕ್ಕ ಶರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರ ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಲ`ಧಾಗಪಹಸಿತ ಗಗದಾರರ ಹೆಸರು ಚಂಡರ್‌ ಆಂಗೇಕಾರವಾರ [ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ] ತ್ನ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ ಹಂತ ನರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
I p E 3 [3 [7 [) 4 

981 [ಹಾಸನ [sons [ಹಾಸನ 702-079-0002 [ಾಸನ ಜಿಲ್ಲ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಮಡು: ಬಂಕ್‌ 
ವಿಕೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ | ಹೋಬಳಿ ಕಡದರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ಲೇ.ಈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

982 [ra ಹಾವ ಹಾಸ MTT MIT [mr ಚಿನ್ನ ಹಾಸನ ತಾಮ್ಗಾನಿ ನಾವಗಾವ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲುದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಗನಯ್ಯ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ಬಿನ್‌ ಲೇ.ಶಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

983 [ಹಾಸನ |ಕಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [402-00-789-0-00-422- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಅನುಗನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷಮ್ನ ಕೋಂ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ದ್ಯಾವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

984 [send Mad MOHAN AIT |ಾಸನೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನನೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಛತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಕುಮಾರ್‌ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಬಿನ್‌ ಚನ್ನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

[ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
೭.ದಗಿಸುವುದು. 

985 [se [ಹಾಸನ 02-00 [ನನ ಜಲ್ಗೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕನವಾ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಯಡಿಯೂರು (ಗೌಡಗೆರೆ ದುದ್ದ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಹೋ) ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ 

[ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

986 [ser [ಹಾಸನ OTM [ನನ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಗೂನು ಕನವಾ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ನಿಡೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) 
4702-00-789-0-00-422- cloned 
[ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಸಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟಿಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) 'ಮಟ್ರಸ್ತಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀಂಣವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

೬.ದಗಿಸುವುದು. 
OOOO [aaನ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ(ಮುಗಳುರು) ಗ್ರಾಮದ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ ಲಕ್ಷಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

[ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ERS TE eT EES ನನ ಣ್ಣ ಹಾನನ ಸಾಬೂನು ಸವಾ ಮರು ಪಾಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಜೋಬಳಿ ಅಗಲಹಳ್ಳಿ (ಮುಗಳೂರು) ಗ್ರಾಮದ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) 
0009-000 ಮರು ಟುಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) 
4702-00-789-0-00-423- ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಕಡೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) 
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ಕ್ಕ 5ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಸರ ಅರವಾ ಪತ್ತ ಚಂಡರ್‌ನಕ್ಷ ಧಾಗವಾವಗಾತ್ತಗದಾರಕಕ ಹಸರ ಚಂಡರ್‌ ತಂಗಕಾರವಾರ [ಗಗ ಮಾತ್ಸಗ ಪಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೌತ ಪಾ 
ಘ್‌ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 1 ನಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
5 [) 7 § Ep) 10 I 12 [i] |e} 
2-00-000 ead ಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 400 00೦ ಮುರು ಟೊಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಕಡದರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಕಡೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಬಿನ್‌ ಲೇ. ಈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
[ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
HN O0-OM A  |ಾನನ ಚಿತೆ ಹಾಸನ ತಾಮ್ಲೂಕು ಸಾ 4.00 0.00 ಈ ಟೌಡರ್‌ 
[ವಿಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ತೇಜೂರು(ರಂಖ) ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಯ್ಯ ಕಡೆಚೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ಬಿನ್‌ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾಲಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
[ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [4702-00-780-0-00-123- [and a on Op Tore 400 000 ಮರು ಗೌಡರ್‌ 
ಕಗೆಪೇಕಾಗಿದೆ 


ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ (ಅಮ್ಮಗೋಡನಹಳ್ಳಿ) 


ಟಾಫಿ) ಕವರ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


Han 


4702-00-789-0-00-23- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ಅಂಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 4.00 
ಸಗೆಬೇಕಾಗಿಡೆ 


4702-00-789-0-00-423- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ತಾಸನ ವಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 4.00 
[ಹೋಬಳಿ ಮಡೇಸೂರು ಗಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ 
[ಬಿನ್‌ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 


ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹೊಳೆಸರೀಪುರ [07-00-9000 [ಹಾಸನ ಚಿನ್ನೆ ಕಾನನ ತಾಲ್ಲಾಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾವು mh Hoa 

ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಆಲದಹಳ್ಳಿ(ದೊಡ್ಡಗೇಣಿಗೆರೆ) ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) |ಗಾಮದ ಸತೀಶ ಬಿನ್‌ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ 

[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 

ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
70-00 T9000 [ಹಾಸನ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗಾಮ — ಔಂಡಗ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಗೇಣಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಡೆಚೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊಲೆಯು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 

ಕಾಮಗಾರಿ. 
OMA [ಹಾ ಡಕ್ಣಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ K ಮಗು'ಔಾಡರ್‌ 
ವಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚಮ್ಮ ಕಣೆಟೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ನೋಂ ಹನುಮಂಶಭೋವಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
702-00-789-0-00-427- ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 0.00 ಮಡು ಟೊಡರ್‌ 
ವಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಕಾರೆಕೆರೆಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದ ಗಿಡ್ಗಯ್ಯ ಕಗೆಚೇಕಾಗಿಡೆ 
ಬಾವಿ) ಬಿನ್‌ ದ್ಯಾವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಸಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 

ಕಾಮಗಾರಿ. 
O00 [ಹಾಸನ ಪಿಲ್ಛಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 400 0.00 ಮಡು ಟೊಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ | ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಗೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಸಣ್ರಕರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ದ್ಯಾವಯ್ಯ ರವರ 

[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 

ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
0-000 [ಹಾನ್‌ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಮ್ದೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 400 0.00 as ಮರ ಟಂಡರ್‌ 
[ವಿಕೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಗೇಣಿಣೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಯ್ಯ ಕಡೆಸೇಕಾಗಿದೆ 


ಬಾವಿ) [ಬಿನ್‌ ದಾಸಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 


ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತ್ರ ಪ್‌ ರ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು'ಪೊತ್ತ ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಷ ಫಾಗಪಹ&ಸಡ ಗಾತ್ತಿಗವಾರರ ಹಸರು ಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾಡ [ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ] ಪಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ''] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ: 
1 7 3 Fl 3 [) 7 [ ] 10 i 12 13 4 

1003 [Seas ವನ; ಹೊಳೆನೇವುರ [-M-T9-0-00-423 ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 400 0.00 ಮು ಟಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಚನ್ನಯ್ಯ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ಬಿನ್‌ ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
_ ಮ ನ ಡರ್‌ 

1004 |&ನ [ಹಾಸನ [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [4702-00-789-0-00-425- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00 0.00 'ಮರು ಟಿಂ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಣ್ಣಮ್ಮ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಕೋಂ ಅಮಾಸಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

7005 [ed FRET MAMIE ನನ ಚಿನ್ನೆ ಹಾಸನ ಇಾಮ್ಲಾಪು ದುಡ್ಡ 400 0.00 'ಮರು' ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಪೂಮಗಾಮೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ಬಿನ್‌ ಕಾಡಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕುಮಗಾರಿ. 

1006 |ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ |4702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 4.00 0.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕುಮಗಾರಿ. 

1007 |ಖಾಸನ [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ  [702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಜೋಬಳಿ ಮೆಳಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಯ್ಯ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ಬಿನ್‌ ಕೆಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ. 

ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 

1008 [ಸನ [ಜೊಳೆನರಸೀಪರ [4702-00-789-0-00-422- ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಮಾಯಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) 

1009 |#Aನ ಹಾಸನ [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [4702-00-749-0-00-422- 400 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) 

1010 |= [ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರೀವುರ  [A702-00-789-0-00-422- 4.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) 

1014 [ಸನ [ಹಾಸನ [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [702-00-789-0-00-422- 4.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಕರೆಚೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) 

1012 ತಾನನ [ಹಾಸನ ಹೊಳೆನಹೇವುರ  [02-00-89-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಮಹ ಕಾಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಕೋರವಂಗಲ ಕುವಲು ಗ್ರಾಮದ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಬಾವಿ) [ಕವಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

[ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

1013 [SS ಹಾನ್‌; Ved [0-00 T89-0-00-42-  |ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 400 000 ಮರು ಔಂಡರ್‌ 
ವಿಕೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಗೋಪನಹಳ್ಳಿ(ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಬಾವಿ) 


[ರಾಜಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
[ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


& 
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ಕ್ರಸಂ. ಹಲ್ಲೆ ಪ್‌ ಕಾರ್ಪ್‌ ಕಾವಾಗಾರಯ ಹ್‌ ತಂದಾನ ಪತ್ತ ಸಂಡರ್‌ನಕ ಧಗವಬಾರ ಗದಾ ಈರ ನಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಪರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆವಾರರ ಹೆಸರು 
1 2 3 [3 pj 0) 1 

1014 [ಹಾಸನ ಹಾಸನ 4702-00-789-0-00-453- [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 400 ವರು ಭಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ತಿರುಪತಿಹಳ್ಳಿ((ಗಾಮರ ಕಾವಲು) ಕಗೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) |ಗಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೋರಯ್ಯ ರವರ 

[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

1015 [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ 4702-00-789-0-00-77-——ಾನನ ತಲ್ಲ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದದ್ಧ 400 ಪರ ಟೊಂಡಗ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಪಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಚಾಮರಾಜಮರ (ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಸಣಿಟೀಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಕಾಪಲ್‌ ) ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ ಜವರಪ್ಪ 

[ಪರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
[ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

1016 [ಹಾಸನ ಹಾಸನ H702-00-789-0-00-425- ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಫಮಷ 

ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಸತ್ತಿಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಯ್ಯ ಕಗೆಟೇಕಾಗಿದೆ 
[ಬಿನ್‌ ಬಸವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
[ಕನಮಗಾರಿ. 

1017 [ಹಾಸನ ಹಾಸನ 4702-00-789-0- 00-427- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಮರು ಟೆಡಗ್‌ 

ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟಿಸ್ತಾಮಿ ಬಿನ್‌ ಕಡೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ದ್ಯಾವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

1018 |ಹಾಸನ ಹಾಸನ 702-00-780-0-00- 2 ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಪಡು ಗಂಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಯ್ಯ ಕಡೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಸಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

ವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

ETN [ಹಾಸನ OMT MIE [rn Sg SRR Tred ಮರು ಔಂಡರ್‌ | 
[ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಹೋಬಳಿ ಮುಕುಂದೂರು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಚೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಕರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

1020 [ನ [ಹಾಸನ 702-009-0007 ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ವರ: ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಉಡುವಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಈರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕರೆಟೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ದ್ಯಾವ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

1021 [Sean [ಹಾಸನ H702-00-789-0-00-7-— ಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಮಡು ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲಾರೆಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಈರಯ್ಯ ಕಣಿಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) ಬಿನ್‌ ದ್ಯಾವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

1022 |S ಹಾಸನ 702-00-7N9-0-00-22- ನ ಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಮರು ಟಂಡರ್‌ 
[ನಿಕೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗಾಮದ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕಗೆಬೇಕಾಗಿಣೆ 
ಬಾವಿ) ಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

[ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

1023 |ಹಾಸನ [ಹಾಸನ 4702-00-789-0-00-422- [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಮಗು ಟೆಂಡಗ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಗಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕಗೆಟೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾಫಿ) [ಹನುಮಂಳ್ಯು ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ $ 

ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

1024 [wens [ಹಾಸನ್‌ 4702-00-70 ಹಾಸನ್‌ ಚಿನ್ನೆ ಹಾನನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ 0.00 ಮರು ಟಾಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನಂಗೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಿಯ್ಯ ಕಗೆೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ಬಿನ್‌ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
kd 


ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆತ್ಟೇತ್ರ ಕ್‌ ರರ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ'ಹೆಸರು ಟಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೊತ್ತ7 ಪಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ 'ಹೆಂತೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
3 3 | 7 p ಇ F p [0 0 7 4 
[ಹಾಸನ [ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಮರ 702-00780435 [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ 0.00 'ಮರು ಔಂಡರ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನಂಗೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ಕರೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಬಾವಿ) [ಕೋಂ ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
[ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು 702-00-789-0-00-422- [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಕ್ಕಹಸಡೆ ಗ್ರಾಮದ 1) ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಬಿ ಡಾ॥ ವೈ ಏಂ ಮುನಿರಾಜು 50.12 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
[ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ತಮ್ಮಣಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 2) ಶೀ ಪೇಮಸಿಂಗ ರಾಧೋಡ್‌ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 3) ಶ್ರೀ ಐ.ಕೆ. ರಮಚಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
4) ಡಾ। ವೈ ಏಂ ಮುನಿರಾಜು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
5) ಶ್ರೀ ನಾಗಣ್ಣ 
[ಬೇಲೂರು [ತೇಲೂರು [ಬೇಲೂರು A702-00-789-0-00-422-  [ವೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
[ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಮುಳ್ಳಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಚೌಮೂರು ಮೂರು [ತೇಮೂರು TOMA |ದೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಳಗಳಲೆ ಗ್ರಾಮದ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಭೈರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಮಾರು OMT NMA  |ೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂತು ಬಾಳಗುಲಿ ಗ್ರಾಮದ 0.00! ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಭೈರಮ್ಮ ಕೋಂ ಭೈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಕಾಂರ್ಕಾದೇಶಪ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
[ಬೇಲೂರು 702-00-789-0-00-422- [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇರಕರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಕುಸುಮ ಕೋಂ ಜವರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪ ಮೋಟಾರ್‌ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಮೂರು OOM |ೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡೇಗರ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಕೋಭ ಕೋಂ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ತ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಬಾವಿ) ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಬೇಲೂರು O00 |ೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಮಂಜಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಚನ್ನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪಾರಂಬಿಸಲು 
3 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-422- [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತಾವರ ಗ್ರಾಮದ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಗಿರೀಶ ಬಿನ್‌ ರಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪಾರಂಬಿಸಲು 
ಬಾವಿ) [ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಮ ಮೋಟಾರ್‌ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಮೂರು TOMTOM |ೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆನಗೋಡು ಗಾತಮನಗರ 0.00 ಕಾವಂಗಾರಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ. ಲಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರ ಪಾರಂಬಿಸಲು 
ಬಾವಿ) [ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು srs 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಸ MTT [ad sm ಕನ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ರಾಜು ಬಿನ್‌ ಈರಯ್ಯು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪಾರಂಬಿಸಲು 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಕಾರ್ಯಾದೇಕೆ 
[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ೇಖಯೂರು 4702-00-7R9-0-00-A22- ಚೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಚನ್ನಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಘಹರರಲಿಸಲು 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಮ ಮೋಟಾರ್‌ ಯಾ 
ಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
¥ is ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
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ಕ್ರಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲಾಕ್‌ ಮೆತಕತ್ರೆ ಕರ್‌ ಕಾವಾಗಾರಿಂಸ ಪಸರ ಅಂದಾಜ್‌ ಪೌತ್ತ ಚಂಡರ್‌ನನ್ಲ'ವಾಗವಸಡ ಗಾತ್ತಸದಾಕರ ಪಡು 'ಗಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುಗ ಪೌ 3 ಕಾಮೆಗಾರಿಯ'ಹಾತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
| y) 7 Fl [5 7 F [0 i Ti 
1037 [Sad ಬೇಲೂರು [ಶೇರು 4702-00-789-0-00-A 3 ಚೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಳವಿಕ್ಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ 3.90 ೪೫ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಧರ್ಮೇಶ ಬಿನ್‌ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪಾರಂಬಿ ಗಲ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ "ದೇಶ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
1038 |ವೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-433-— 0.00 ಕಿಮಗಾರಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ರಂಬಿಸ!ಂ 
ಬಾವಿ) ಕಾಂ್ಕಾಡದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
1039 [Sod [ತೌಲೂರು ಯೂರು 702-00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಮ ಮೋಬಾರ್‌ ಇರಾದೆ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ls ——— — _— 
1040 [Sod ಬೇಲೂರು ಯೂರು 4702-00 ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೆಟ್ಛೀಕಿರೆ ಗ್ರಾಮದ 0.00 ಕಾಪುಗಾರಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಬಿಳಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೇಲೂರಯ್ಯ ಇಾವರ ಪಾರಂಬಿಸಲ) 
ಬಾವಿ) [ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಪ 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
1041 [dro ತೇಲೂರು [ತಲೂರು 0M TION ಸಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌ ಶೌಭನಹನ್ಳಿ 7 ಶೇ ರಾಡರ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ವ ಡಾ ವೈ ಎಂ ಮುನಿರಾಜು 5012 000 ಾಮುಗಾರಿ | 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಿಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರ 2) ಕೀ ಪೇಮಸಿಂಗ ರಾಥೋಡ್‌ ಪಾರಂಬಿಸಲ 
ಬಾವಿ) ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು 3) ಶೀ ಐಕೆ. ರಾಮ ಕಾಯಾ ದೇಶ 
'ಡದೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಫ್‌ ka a 
” ki 4) ಡಂ ವೈ ಎಂ ಮುನಿರಾಜು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
5) ಶ್ರೀ ನಾಗಣ್ಣ 
1042 [ಬೇಲೂರು [ಬೇಲೂರು [ಬೇಲೂರು 4702-00-749-0-00-423- [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಂಡಫ್‌ಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಯರೋಧ ಕೋಂ ಭದ್ರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪ್ಲಾರಂಬಿಸಲು 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಮ ಮೋಟಾರ್‌ ಕಾರ್ಕಾದೇಸಶ 
[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
1043 [Fons ಮೂಡು ತೌಮಾಡ 0-0 TSM [ಮೂರು ತಾಮ್ಗನು ಮೇರನಷನ್ಸ ಗಾದ ಕ 000 ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ನಾಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಭೈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಖಾಲಂಬಿಸಲು 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಕಾಂರ್ಕಾದೇಪ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
1044 [and ತಮಾ ತಮಾ MTT MTS Sond wogD I Rc 0.00 ಗ ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಪದ್ಧದ್ನು ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಕಾರ್ಕಾದೇಶ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
1045 [ead [ೇಲೂರು [ಚೀಲೂರು 702-009-0003 ೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸದ್ದರಹಳ್ಳಿ ಗಾಮದ ಶೀ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ತೆಂದ್ರಯ್ಯ ಬಿಸ್‌ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
1046 [ಬೇಲೂರು ಚೇಲೂರು ಬೇಲೂರು 4702-00-789-01-00-422- [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಕ್ಕಹಸಡೆ ಗಾಮದೆ ಶೀ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಗಮೇರ ಬಿನ್‌ ಭದ್ರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ್ರಾರಂಃವಿಸೆಲ) 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
1047 |ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-123- [ಬೇಲೂರು ಶಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ a 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |[ಚನ್ನಯ್ಯ ಬೆನ್‌ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪಾರಂಬಿಸಲು 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಕಾಂರ್ಕಾದೇಪ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
1048 |ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-422- ಬೇಲೂರು ತಲ್ಲೂಕು ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 0.00 ಕಾಮಗನರಿ 


ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 
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ಪಾರಂಬಿಸಲಂ 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ಸ್‌ 


pe 


ಕಾಮಗಾರಿಯ"ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು'ಮೊತ್ತೆ 


ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲ'ಧಾಗವಹಿಸಿಡೆ ಗುತ್ತಿಗೆವಾರಕ ಹೆಸರು 


4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


1702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ರಂಗಾಭೋವಿ ಬೆನ್‌ ತಿಮ್ಮಾಭೋವಿ ಇವರ 
[ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪ 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


[ತಂದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ನ ನಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 


4702-00-789-0-00-423- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
|ಉದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ನಿಂಗರಾಜು ಇವರ 
[ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00-789-0-00-427— 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌ ಶಂಭುಗನಹಕ್ಳೆ 
[ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಈರಯ್ಯ 
ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
[ಪಂಪ ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


4 702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊಟ್ರಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
[ಲಕ್ಷೀ ಕೋಂ ಮಲ್ಲೇಶ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 


4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಕ್ಕಬ್ಯಾಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
[ರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 


702-00789002 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತುಗನ್ನೆ ಗಕ್ತಮದ ಶ್ರೀ 
ಲವ ಖಂ .ಐಂ ಬಿನ್‌ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಇವರ 
[ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


AT02-O00T8I-0-00-427— 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಮಸಂಧಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಇಂದಿರಾ ಬಿನ್‌ ಧರ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 


4702-00-789-0-00-422- 


ಬಾವಿ) 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ನಿರ್ವಾಣಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 


4702-00-789-0-00-422- 


ಬಾವಿ) 


ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 


4702-00-789-0-00-422- 


ಬಾವಿ) 


[ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 


[ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರಲೂರು ಗ್ರಾಮದ 


4702-00-789-0-00-422- 


7 ಕೇ ರಾಷೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಬ 


2) ಡಾ॥ ವೈ ಎಂ ಮುನಿರಾಜು 
3) ಶ್ರೀ ನಾಗಣ್ಣ 
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೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗಿ ಮೂತ್ತ ವೆಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ ಹಂತ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಷರಾ 


9 10 [W] 


14 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲಂ 
ಕಾಂರ್ಕಾದೇಶಪ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾಂರ್ಕಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾಂರ್ಕಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾಂರರ್ಯಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾಂರ್ಕಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾಂರ್ಕಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಡ॥ ವೈ ಏಂ ಮುನಿರಾಜು 0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


0.00 


§ 
0.00 
0.00 
0.00 
§ 


0.00! 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 

K) 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾ ರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾಂರ್ಕಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೇಲೂರು [ಲೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-423- [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 'ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 3.90 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಮರಿಯಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 


“ಆಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


Frod ಲರು MOMMA [Sod socgS ad 390 
ವಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ದೊಡ್ಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಯ ಮೋಟಾರ್‌ 


ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


1064 [Seed [ಸೌಲೂಡು ಯಾರು OMT oad sg Sot ಮುದ 3.90 
ವಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |[ನಿಲಮ್ಮ ಕೋಂ ರವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 


ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


1065 [Sd ೌಲೂರು ಪಾವೂರು OOO [rod sgh maleld Tedd 380 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಲೇ॥ ಗಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) [ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 


[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸಾರಾ ET ನ್‌್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಸರ ತಾವಾವ್‌ಪಸತ್ತ ಚಂಡರ್‌ನಕ್ಲ ಧಾಗಪ೬ಸಡ ಗ3ಗೆದಾರರ ಹಸರು ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಸ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
7 K] 3 [3 7 § 9 
ಬೇಲೂರು [ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-433- ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಬ್ಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ 3.90 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ಕಾವ, 


ಗಾರಿ 


ಪಾೂರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ, 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 


ಕಾಂತರ್ನಿದೇಪ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾಂರರ್ಕಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಿರಂಬಿಸಲು 


ರ್ಯಾದೇಶ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ಕ 


ಕಾವುಗಾರ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 

ಸೀಡಲಾಗಿದೆ 


1066 [ಬೇಲೂರು ಬೌಲೂರು ಬೇಲೂರು 4702-00-N9-0-00-7-— ಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 'ಗೌರಮ್ನ ಬಿನ್‌ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 

1067 [ಬೇಲದ ಚೌಲೂರು [ತೇಲಯೂರು 0-00 MMI 3.90 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 

1068 [Sod [ಚೀಲೂರು [ಚೇಲೂರು 702-00-789-0-00 2 
ವಿಶೀಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಚಸ್ಸಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಹು ಮೋಟಾರ್‌ 

ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

1069 [Sod ಚೌರ 0-00 NOMA [ರು ತಾಲ್ದೂಸು ಬಳ್ಳಾವರ ಗ್ರಾಮದ 


ವಿಶೀಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಸಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಬಸವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


1070 |ೇಲೂರು ಬೇಲೂರು 4702-00-7N9-0-00-127— [ೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳಾವರ ಗ್ರಾಮದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ರಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಚನ್ನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪ ಮೋಟಾರ್‌ 

ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

1071 [ಬೇಲೂರು [ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-422- ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ರಂಗಯ್ಯ ಖಿನ್‌ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 

[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
7072 Sad ಚೌಮೂರು ಮೂರು 703-009-000 [ನೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂತು ಹುಣನೇಣಿರೆ ಗ್ರಾಮದ 


ವಿಶೀಷ ಫಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
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೧ ಶೀ ಪೇಮನಿಂಗ ರಾಧೋಡ್‌ 
2) ಶ್ರೀ ವೈಎಂ. ಮುನಿರಾಜು 


ಶ್ರೀ ವೈಎಂ. ಮುನಿರಾಜು 


ಫಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರೂದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


-] 


ಅಂದಾಜು `ಪೊತ್ತ 


'ಚಾಡರ್‌ನಕ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗಕಗದಾರರ ಹೆಸರು 


ಚಿಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


al 


[] 


ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-422- ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಗ್ಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ವಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಓಂಕಾರ ಬಿನ್‌ ಉದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಯ ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ೇಲೂರು [ತೇಲೂರು M050 00-4 |ವೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀಡಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಹಿರಿಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-422- [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶಯ್ಯ 
ವಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಬಿನ್‌ ನಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
[ಬೇಲೂರು A702-00-789-0-00-422- [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಡುವಳಲು ಗ್ರಾಮದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ ಸಗನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬೇಲೂರು T0004 [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಮರ ಗ್ರಾಮದ 
|ವಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಶಮ್ಮಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ದಾಸಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-422- ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ರುದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) [ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-422- ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳ್ಳಿಬೋರೆಕಾವಲ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮದಾಸಯ್ಯ ಇವರ 
ಬಾವಿ) [ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು 


4702-000-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಗುಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
|ಎಂ.ಬಿ.ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಬೀರಯ್ಯ ಇವರ 
[ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
[ಮಲ್ಲೇಶಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಸಣ್ಣಕರಿಯಯ್ಯ ಇವರ 
[ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪ 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 
[ವಿನ್‌ ಕದ್ರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


702 00-789-0-00-422- 
ವಿಶೀಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
[ರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ದಾಸಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
[ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 

ಪ್ರಾ ರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 

ಪ್ರಾ ರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 

ಪ್ರಾ ರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 

ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 

ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿಡೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 

ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 

) 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
[ಮುಳ್ಳಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


1) ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಬಿ 
2) ಡಾ॥ ವೈ ಏಂ ಮುನಿರಾಜು 


) ಡಾ ವೈ ಏಂ ಮುನಿರಾಜು H f ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾಂರ್ಕಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
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ಪಕ್‌ ನರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಅಂದಾಜು ಪತ್ತ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


- 


0] 


ಕಾಮಗಾರಿಯ 
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702-00-789-0- 00-43 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಂಬಳಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ 
ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಪರಮೇಶ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪ ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


4703-0078000 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ೌಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೌವಾಡು ಗ್ರಾಮದ 
ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಈರಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಮ ಮೋಟಾರ್‌ 
ಳಔಿಸುಣೆ ಕಾಮಗಾಗಿ 


70-009-0 ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಂಡಘ್‌ಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


H702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಳಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿರುಮಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 


4702-00-789-0-00-423- ಲೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜಸಶಿರಿಯೂರು 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಸಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಬ್ಯಾಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ 
ನಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00-789-0-00- 3 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡ್ಡರ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಯಲ್ಲಿಲೋವಿ ಬಿಸ್‌ ಯಲ್ಲಿಲೋವಿಟಿ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು 


A702-00-789-0-00-423- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಸಮಾರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವನೇನ್ಥ್‌ ಗ್ರಾಮದ 
[ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಾಳಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
[ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಮ ಮೋಟಾರ್‌ 
[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00-789-0-00-472- [ೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಹಂಕ ಗ್ರಾಮದ 
ಸೀತಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 


ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


70-00-000 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ 
'ಮರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00-00 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಭೈರೆಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಮುಟ್ಟಿಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00-789-0-00-4123- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಚ್ಚೆಮನೆ ಗಾಮದ 
|ಗೇರಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಾಮಗಾರಿ 


ಪಾರಂಬಿಸಲ) 


ರ್ನಾಟೇಶ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ಕಾವುಗಾರಿ 


ಪಾರಂಬಿಸಲಂ 


ಕಾಯಾಃ ದೇಶ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ, 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸಪಾರಂಬಿಸೆಲ) 
ಕಾರ್ಕಾದೇಶ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ, 


- 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪಾರಂಬಿಸೇಲು 
ಕಾರ್ಕಾಬೇಶ 


ಸೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪಾರಂಚಿಸಲು 
ಕಾಂರರ್ನಾದೇಶ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾರೆಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾಂರ್ಕಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರರ್ನಾದೇಪ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ಕ್ಸ ಕರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ"ಹೆಸರು 


) 


TOT [ಲರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಬಕ್ಷಮ್ನ ಕೊಂ ಗಾಡಿತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) 


A702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಷ ಭಾಗವನಸದ ಗುತ್ತಗದಾರರ ಹೆಸರು 


ಡರ್‌ ಆಂಗಿಕಾರವಾದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 


ಪಸ 


ಕಾಮಗಾರಿಯೆ'`ಹೆಂತ ಷರಾ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿಃ 


ಪ್ರತಹಕ್ಲಡೆ 


2: 


12 


3 14 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾ ರಂಬಿಸಲು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


702-00789000 3ೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲರಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕೆಂಚಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) 


4 702-00-789-0-(0-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


4702-00-789-0-00-4272- ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟಿದಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ 

ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಭಾರತಿ ಕೋಂ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್‌ ಇವರ 

ಬಾವಿ) [ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


AT O0-789-0-00-43- [ಲರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳಾವರ ಗ್ರಾಮದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ. [ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) 


4702-00-789-0-00—122- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಬೇಲೂರು 


4 702-00-789-0-00-422- 


ಪದ್ಧ ಕೋಂ ಮಂಜು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 


4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


4702-00-789-0-00—422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


0050-00 [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಣಧಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಬಿನ್‌ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


1) ಶ್ರೀ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ನಾಯಕ್‌ 
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0.00 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


0.00 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


0.00 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


0.00 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


0.00 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


0.00 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿ; ಸಲಾಗಿದೆ. 


0.00 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


0.00 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


0.00 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


0.00 


0.00 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


`ಚಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಗಾಕ್ತಿಗ ಪೌತ್ವ ಷೆಚ್ಚೆ ರ ಷರಾ 
ಕಗ ಸ್ತ 


l 


4702-00-789-0-M- 23 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಕಾಮೆಗಾರಂಯ`ಹಸರು ಅಂದಾಮಪೌತ್ತ 
6 7 
[ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರೀಜ 3.90 


ಕೋಂ ಚನ್ನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ಪಂಪ ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


EOS TE 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಾವರ ಗ್ರಾಮದ 3.90 
ಉದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಮರಿಯಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 

ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-422- ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳಾವರ ಗ್ರಾಮದ 3.90 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಚನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ದಾಸಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾಗ್‌ 
ಅಳವದಿಸುವ ಕಾಮಗಾಗಿ 
ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-122- ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ 3.90 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಸೋಮಶೇಖರ ಬಿನ್‌ ರುದ್ರಯ್ಯ ಇವರ 
ಬಾವಿ) [ಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪ 
'ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
[ಶೇಲೂರು OO NM AIS ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡುಮನಹನ್ಳ ಗ್ರಾಮದ 330 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ತರಮ್ನ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊಲೆಯ ುಖ ಟೋಟಲ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-4722- [ಬೇಲೂರು ತಲ್ಲೂಕು ಮೇಲಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಹುಚ್ಚೆಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
[ತೇಮಾರು A702-00789-0-M[ಲೂಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌರಿಕೊಪ್ಪಲ) ಗ್ರಾಮದ 390 
ನಿಕೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಅ್ಣಪುಬೋವಿ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟಿಖೋವಿ ಇವರ 
ಬಾವಿ) [ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
[ತೌಲೂರು 4702-00-90 ಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಪ್ಪಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 3.90 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಗಣೇಶ ಬಿನ್‌ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಡೌಲೂರು A700 od) spd BohdmSS rec 3.90 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಮಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನೌಲೂರು 0-00-0 ತಾಲ್ಲೂಕು ನವಾನಿಹನ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 3.90 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ತೌಲೂರು 0-00-7890 ರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರೇಗುವ್ಪ ಗ್ರಾಮದ 3.90 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಮ ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
[ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-422- ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 3.90 


ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಸಿಮ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಜವರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 


ಅಸುಮೋಡಸೆಗಾಗಿ 


ಆಧಿಕ ಬಿಡ್‌ 


ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 


ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 


ಆರ್ಥಿಕ ಇಡ್‌ 


ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 


ಪ 
& 
[28 
F] 


ಥೀ ಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅಸುಖೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸಕರ್ಣಟೆಕ್ಕೆ 


ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅಸುಮೋದಸೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 


ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆಧೀಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಘಛೋದಸೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾಗಸಳ್ಯೆ 


ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಥೀ ಕ ಬಡ್‌ 
ಅಸುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 


ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಇರ್ರಿ ಕ ಬಿಂ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 


ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಅರ್ಥಿಕ ಬುಡ್‌ er 
ಅನುಮೋಚಸೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 


ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 


ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಅರ್ಥಿಕ ಬಡ್‌. 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 


ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 


_ — Fr 
ಕ್ರಸಂ ಜಿಲ್ಲ್‌” ತಾಲ್ದೂಪ ಮತಕ್ಷತ್ರ ಪಕ್ಕ ಕರೆ ಕಾಪಗಾರಯ`ಹಸಕು ಟಂಡರನಕ್ಲ`ಧಾಗವನಿಸದ ಸತ್ತಗದಾರರ ಹೆಸರು ಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪತೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
1 p] 3 4 5 6 8 9 
EEN Se ತಾ ನಾಮಾ MMT MTS ad wg ada Ted ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಕೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಗಿರಿಜಮ್ನ ಕೋಂ ಮಲ್ಲೇಶ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
1122 [ಬೇಲೂರು ಮೂರು ಚೇಲೂರು 02-00-9000 ರು ತಾಲ್ಲೂತು ಚಿಕ್ಕಬ್ಯಾಡಿಗೆತೆ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್‌ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) [ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
1123 [Sod [ತೇಲೂರು [ೇಲಾರು AMON |ೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಗಂಗಾಬೋವಿ ಬಿನ್‌ ಚಿನ್ನಪ್ಪಖೋವಿ ಇವರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) [ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
[ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
1124 ಸೇಲೂರು 702-00789000 [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ರುದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದಸೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಟೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
1125 ತೇಲೂರು OOM THN-OAI [ರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಲಕ್ಷಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಮ ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲಿ ಸಲಾಗಿದೆ. 
ಇ 
1126 [ವೇ ಡೇಲೂರು N00 [ರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂತಟ್ವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |[ಸಗನಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರಿಯಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಯ ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲಿ ಸಲಾಗಿದೆ. 
7127 ಚೌಲೂರು AAMT AAI [ರು ತಾಲ್ನೂರು ಬಿಕ್ಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಕೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜಯ್ಯ ಇವರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
[ಬಾವಿ) |ಅಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲಿ ಸಲಾಗಿದೆ. 
ಇ 
1128 ಬೇಲೂರು A 02-00-789-0-00-422- ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸವಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ನೋಂ ಶಿವಾನಂದ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಅನುಮೋದಸೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಇ 
1129 ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-422- [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಬಿನ್‌ ಹುಲಿಯಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ನಾವಿ) [ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಖು ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
1130 [ಜೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-422-  [ಜೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಎಲ್‌.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್‌ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಇವರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) [ಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲಿ ಸಲಾಗಿದೆ. 
1131 ಚೇಲೂರು OOO [ಲೂರು ತಲ್ಲೂರು ಮಲ್ಲಾಮುರ ಗ್ರಾಮದೆ N ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
[ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) [ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಮ ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
1132 ತೇಲೂರು T-M0TN-00-[ೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದಧದ್ಧಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಸಗನಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಂಮ ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲಿ ಸಲಾಗಿದೆ. 
ಇ 
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ಕ್ರಸಂ ಜಿತ್ಜೆ" ತಾಲ್ಲಾಕು ಕ್‌ ನಾಪಗಾಕ ಹ್‌ ಪ್‌ ನಾವಾ ಚಾಡರನಕ್ಷ ನವನ ಸವಾರ ಸಹ ಸಾಡರ್‌ ತಂಗಾರವಾರ ಗಗ ಪತ] ತ್ನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪತೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ [ಪ್ರ 
2 3 3 [5 7 ಘ [0 i |) TF EN 
1133 ಬೇಲೂರು 'ಚೇಲೂರು A702-00-789-0-00-4273- [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಟಿಚಟಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 3.90 000 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ವಾಸುದೇವ ಬಿನ್‌ ಗಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೊ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಂಯ ಮೋಟಾರ್‌ 
[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
1134 |Seod [ತೌಯೂರು TO-O0TOTE—aad sgn i ಗಾದ 3.90] 0.001 8 § 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಮಟ್ಟಿಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
1135 |ಬೇಬೂರು ಚೇಲೂರು 1702-00-749-0-00-433— ಣರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 3.90 0.00 ಆರ್ಥಿಕ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |[ಹೇಮರಾಜು ಬಿನ್‌ ತಿರುಮಲಾಬೋಪವಿ ಇವರ 
ಬಾವಿ) ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು 
ಮೋಲಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
L pe 
1136 [Sod ಚೇಲೂರು ತಮರ 707-009-000 ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋವಿನಹನ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 0.0೦ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ದ್ಯಾವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
5) ನ MMM: ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್‌ | 
1137 [Seed ೇಲೂರು [ತೇಯೂರು 702-0000 [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲುರೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 3.90 0.00 ರಿಕ ಬಿಡ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಕೇಬರಟೋವಿ ಬಿನ್‌ ಲಕ್ಷಬೋವಿ ಇವರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) [ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಹಂಹು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
1138 [Se ಮಾಡ ಮಾರ AOA od sogd Head od 390 0.00 ಇರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಫ್‌ಟಿಕ ಯೋಜಸೆ (ಕೊಳವೆ |ರಶಿಕಲ ಕೋಂ ಸಗನಯ್ಯ ಸಾವರ ಮೀನಿಗೆ ಇನುವೋಡಸೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
7139 [Sod [ಲಾಡು ತೌಲೂರು OOM [ಲಾರ ತಾಲ್ಲೂರು ಮಾಳೇನಡನ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 390 0.00 § ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ರಾಜಯ್ಯ ಬಿಸ್‌ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದಸೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಮ ಮೋಟಾರ್‌ ) ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಹ [ೌಲೂರು ಲೂರು ಚೌಲೂಾರು OOM [ರು ತಾಲ್ದೂಕು ಸಂಕಟ್ಟಣನ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 3.90! 0.00 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ ' 
* ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಗುಡ್ಡಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ನಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂ ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
aT [Saas ತಾಪ ತನಾ MEM TMT ಸಾವ 356 0.00 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ ಕದರಯ್ಯ ಇವರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) [ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
1142 |Sewd [ಚೇಲೂರು [ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-122-  [3ೇಬೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೇಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 3.90 0.00 ಸಾರಕ ಬಡ್‌ 
ವಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣ ಇವರ ಅನುಮೋಡದಸೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) [ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
'ತೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
Tas Sod ವಾತ ನಾರು MTT [ad soph THRE Toa 350 0.00 ಗ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |6) ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಟ್ಟಿಯ್ಯ ಇವರ ಅನ]ಪೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) [ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
[ನೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
1144 [eo ೇಲೂರು ಬೌಯೂರು 70 MN N-MIdು ತಾಲ್ಲೂರು ಮನುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 3.90! 0.00 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 


ವಿಕೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ನಿರ್ವಾಣಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಂಯ 


"ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಟಿಂಡರ್‌ನಕ' ಭಾಗವಹಿಸಿದ 


ಗುತಿಗೆದಾ 


ಕರ್‌ಹೆಸರು 


1 2 4 5 
k 8 
1145 [Sod [ತೇಲೂರು ತೇಲೂರು TOOT  |ದೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತಾವರ ಗ್ರಾಮದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಚಂದ್ರಿಕ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) [ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
1146 [Sod [3ೇಲೂರು ಚೇಲೂರು OTRO [ಲರು ತಲ್ಲೂರು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಳ್ಳ ಗ್ರಾ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಜವರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
1147 [Sod [ತೇಲೂರು ಮೂರು TOO |ೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂನು ಮದಧಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ 
ಇ ಗ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ವೀರಭದ್ರ ಬಿನ್‌ ಮಟ್ಟಿಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) 
1148 Sod ತೇರು [ಶೇಲೂರು TOOTS ON 
ವಿಕೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 
1149 [Sed ತೇಲೂರು ೌಲೂಡು AT02-00789-0-00-A- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
1150 [Sೇಬೂರು ಸೇಲೂರು [ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-42>- [ಪೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಂಟಿತೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜಸೆ (ಕೊಳವೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಸಣ್ಣರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂ ಮೋಟಾರ್‌ 
1151 [So ತೇಲೂರು ಚೇಲೂರು OMA [ಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಣಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ 
ಇ ಗ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 
1152 |ಬೇಲೂರು [ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 
1153 |ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 
1154 [ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-4722- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 
1155 [ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-42>— 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ದೇವರಾಜ ಬಿನ್‌ ಕಾಡಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
1156 [ಬೇಲೂರು [ಪೇಲೂರು ಬೇಲೂರು 3 702-00-789-0-00-422- ೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ 


ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ದೇವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
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೦ಡೆರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೊತ್ತ 
ತಿ ತ್ತ 


ಹಾಗ್‌ 
ಪ 
ಚ್ಚ 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ ಹಂತ 


ಪತಡಕ್ತಡ 


ಷರಾ 


10 


13 


] 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದಸೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿ; ಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


0.00 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದಸೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


0.00 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 

ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕ್ರಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತ್ರ ಕ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಷ ಹಕ `ಚಂಡರ್‌ನಕ್ಲ ಧಾಗವಹಸದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಸ ಚಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗಗ್‌ ಕಾವಗಾರಯ ಪಂ ಷೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ; ಹೆಸರು ಪಾರ್ಣ ನನ್ನವ 
7 7 3 7 ತ 3 F] ಥ್ಯ I) iT |) [i i ್‌್‌ 
1157 ಬೇಲೂರು [ಪೇಲೂರು ೌಲೂರು 1702-08900 ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರವಕ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ 0.00 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |[ಜಂಜಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಮಂಜಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದಸೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪ ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗಿಬೆ 
1158 [Seed ಮಾಡ ತನಾ EMT MEd ನಾ ವಾರ D5 ಪಾರ್‌ ನಾ) ಕ ವಾ ನರವಾನ್‌ 000 § ರಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದಸೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
1159 |S ಡೌಲೂರು ತೂರು TOS O08 ತೌಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ 0.00 | ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದೆಸೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪ ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
1160 |Sad ಮಾರು MTA MTT [Fad apd oli Ted 0.00 ಆರ್ಥಿಕ್‌ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಕುಮಾರ ಬಿಸ್‌ 'ಅಜ್ಞಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
7167 Sod ಮಾಸ MEM TTT and wap Idವನಾ್ಯ ಇವವ 0.00 ha ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಕೇಖರಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಶಿವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
1162 [Sad ಚಮಾಹ 70-0 [Saad socgd edd 0.00 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಅನಸುಮಖೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) [ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾಪಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
1163 [Sed [ಚೀಲೂರು OTT [Sond spd SrimSed Tid 00೦ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್‌ ನಾಗಲೋಪಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದಡಸೆಗಾಗಿ 
[ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಮ ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
1164 [Sod [ಮೂಡು MEM NIN [od ತಾಲೂ ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ 0.00 y ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ರಾಜಯ್ಯ ಬನ್‌ ದ್ಯಾವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಘೋಡದನೆಗಾಗಿ 
ಖಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಚಂಯ ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಾಗಿಬೆ 
1165 [ಬೇಲೂರು [ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-22- [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ 0.00 ಆರ್ಥಿಕ ಬುಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ದಾಸಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋಡಸೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪ ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಳ್ಳೆ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
7166 [Sed ಡಮರು MNT [Sand spd mand rd 000 sd ರ ಪಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಗಿರಿಜಮ್ನ ಕೋಂ ನಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅಸೆಗಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
7167 [Sed ತಮಾ MTOM ATS [Sad sug dred red 0.00 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಬಿನ್‌ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅಸುಮೋಡನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
1168 [ಬೇಲೂರು [ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-422- [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂರೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 0.00 | ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮಖೋಚಬನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ & ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
4 ಮಾ 


112 


ಪಕ್ಕ ಶಾರ್ಪ್‌ 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯ` ಹಸರು 


ಅಂದಾಜು`ಷೌತ್ತ 


ಚಿಂಡರಸ್ಲ`'ಭಾಗವಹಿಸಿರ ಗಗದಾರರ ಹಸತ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾಡೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


5 
4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


6 


ೌಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಕ ಗ್ರಾಮದ ರೂಗನಾಥ 


ಬಿನ್‌ ಜವರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00-789-0-010-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ರೇವಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕೊಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಾಮರ ಗ್ರಾಮದ 
ಷಣ್ಣುಕ ಬಿನ್‌ ಹನುಮಂತಬೋವಿ ಇವರ 
[ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂ 
'ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


3.90 


3.90 


ಸತಗ ಷಾತ] ಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ 'ಹೆಂತೆ ಷರಾ 


3 


4702-000-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ತೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
[ನಗನಯ್ಯ ಬನ್‌ ದೊಡ್ಡತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ 
[ಜಮೀನಿಣೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಮ್ಮ 
[ಕೋಂ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


3.90 


3.90 


4702-00-789-0-00-4272- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ 
[ಬಬ್‌.ಐ.ಚಂದ್ರ ಬೆನ್‌ ಅರಸಯ್ಯ ಇವರ 
[ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


4702-00-789-0-00-42- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ 

[ಹಾಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಗನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪುಮ ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


[ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಸತ್ತಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಯ ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


3.90 


4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಡೌಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಘನ್ವದಹನ್ಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಳಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 


[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


3.90 


4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ರಾಧ 
ಕೋಂ ಮುಕುಂದ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00-789-0-00-422- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


3.90 


[ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ 
ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


3.90 


A 702-00-789-0-00—122- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ 
ೈನಿರ್ವಾಣಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕರಿಯಯ್ಯ ಇವರ 
[ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


3.90 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿ; ಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 

ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 

ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 

ಅನುಮೋದಸೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 

ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


§ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

0.00 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಚೌಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಇ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
12 Ty 


9 


4702-00-789-0-00-A2- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೀಗರ್ಜೆ ಗ್ರಾಮದ 
|ಗವಿಯಪ್ಪಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಚನ್ನವೀರಭದ್ದಯ್ಯ ಇವರ 
[ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೇಲೂರು 


4702-00-789-0-00-122- 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೀಗರ್ಚೆ ಗ್ರಾಮದೆ 
[ಕೋಧ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಆಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


702-0000 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


[ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಕುಮಾರ ಬಿನ್‌ ಈರಯ್ಯ ಇವರೆ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


1184 |Seed [ಯಾರು [ತೌಲೂರು 702-089-000 [ರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಳ್ಳಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಕೋಂ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ 

ಕಾಮಗಾರಿ 

1185 |e [ತೇಲೂರು ಮೂರು 702-07 OMIT ad ತಾಲ್ಣೂತು ನರಕ ಗ್ರಾಮದ ವಸ್ಟಸ್ಯಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಬಿನ್‌ ಭೈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊರೆದು ಪಂಹು ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ 

ಕಾಮಗಾರಿ 

1186 [Seed [ತೌಲೂರು ಸೌಲಾರು 702-00-789-0-00-5 ಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ನಿರ್ನಾಣಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕುಳ್ಳಯ್ಯ ಇಾನರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 

ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

1187 [Sod ಯಾರು [ೌಲೂರು 1702-00-90 Lad sm decd reed 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜಸೆ (ಕೊಳವೆ ಜವರಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆಂಚಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 

ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

1188 ಬೇಲೂರು [ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-422- [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದೆ 
ವಿಶೀಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ನಾಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಸುಡಗಾಡಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 

ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

1189 |ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-427- ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಾವರ ಗ್ರಾಮದ 
ವಿಕೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಸೋಕೇಶ ಬಿನ್‌ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 

ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

1190 [ed [ಸೂರು ಡು 0-00-0 songd FoR Tp 
[ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಶ್ರೀ ಜಯಮ್ಮು ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರ 
ಬಾವಿ) ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು 

ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

1191 [Seed ಚೌಲೂರು [ಜೌಯೂರು 702-009-000 ರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಾದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶೀ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಮೀನಾಕ್ಷೀ ಕೋಂ ಚೆಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ 

ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

1192 |ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-422- [ಚೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 


ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಕರಿಯಯ್ಯ ಇವರ 
[ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಇರ್ಥಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 


ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 


ರ್ಥ್ಞಕ ಬಡ್‌ 


ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 


ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಇರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅಸಹುಮೋದನೆಗಾಗಿ 


ರ್ಥ ಬಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 


ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಇಸುೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 


ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌. Rf 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಡ್‌ 


ಆರ್ಥಿಕ ೪ 
ಅನುಮೋದಸೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 


ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 

ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 

ಅಸುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಸಾರ್ಥಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡೇ 
ಅನುಮೋದಸೆಗಾಗಿ 


ರ್‌ನಕ್ಸಧಾಗವ ಸಗವಾರಕ ಹ _ ಮ FR 
ಪಕ್ಕ ಕೀರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು'ಪಾತ್ತ ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲ್‌'ಭಾಗವಹಿಸಿರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಸರು ಚೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ. ಗುತ್ತಗೆ ಪಾತ] ಪಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತೆ ಷರಾ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ [ಪ್ರಗತಿಯೆಲ್ಲಿದ 
೩ 6 7 § [7 [0 i Tz i) ia 

O00 0-00 |ವೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 390 0.00 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಕ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯು ಬಿನ್‌ ಭೈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಖು ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
I-00 TSN [ರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಗುಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 3.90 0.00 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಗುರುರಾಜು ಬಿಸ್‌ ಹಿರಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಖಾವಿ) [ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಮ ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
702-00-789-0-00-423- [ಜೇಲಖೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಂಕರದೇವರವೇಟೆ 3.90 0.00 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹಿರಿಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಮಂಜಯ್ಯ ಇವರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) [ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


AT02-00-789-0-00-427- 


0.00 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದಸೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


4702-00-789-0-00-422- 


0.00 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದಸೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


402-00-789-0-00-422- 


0.00 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ವಿಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


702-0 T89-0-10-423- 0.00 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 


-4702-00-789-0-00-422- [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಕ್ಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ 0.00 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ದ್ಯಾವಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ! ಕಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 


ಬಾವಿ) ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


4702-00-789-0-00-422- 


[ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಬಿಕ್ಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ 


0.00 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ವಸಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಖು ಮೋಟಾರ್‌ 
[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


3.90 
3.90 
pi 3.90 
wi 3.90 
ವಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ನಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ” ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
3.90 
3.90 
3.90 


ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
4702-00-789-0-00—422- [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊನ್ನಾಥಮರ ಗ್ರಾಮದ 0.00 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬಿನ್‌ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಮ ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
702-00-789-0-00-422- [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಸುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 0.00 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಮಟ್ಟಿಮ್ಮ ಬಿನ್‌ ಲೇಳಿಹೊನ್ನಯ್ಯ ಇವರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) [ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಯ ಸರ್ಕಾ ರಕ್ಕೆ 
ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
702-00-789-0-00-42)-  [ಜೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗನಕೊಪುಲು ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
.|ನಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಮಟ್ಟಿಸಾಮಿ ಬಿನ್‌ ಸಗನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅಸುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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i 7 7 3 [3 [) | — 

1205 |S ತಮಾ ಮಾ OMT od ಮ್ನ ಜ್‌ವಡ ಸಾವವ ಆಗರ ವಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಮಟ್ಟಿಸ್ತಾಮಿ ಬಿನ್‌ ಕರಿಯಯ್ಯ ಇವರ ಚಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 

1206 Sad ತಮಾ ತಮಾ TOOTS MIE [ಮಾರ ತಾವ ಬವನಾನ್ಯನ್ಸ್‌ ಗಾವವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೊಳೆಯಯ್ಯ ಬನ್‌ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1207 [dead [ಚೇಯೂರು [ಚೇಲೂರು 4702-00000 [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಮಲ್ಲೇಶ ಬಿನ್‌ ಕೆಂಚಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಹು ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಲಿ ಸಲಾಗಿದೆ. 

1208 |Fod ತಮಾ EMTS [Sad wags cand Ted ಅರ್ಥಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೀಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಅಕ್ಷಮ್ನ ಕೊಂ ನಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಹು ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 

1209 [ಬೇಲೂರು [ಬೇಲೂರು 4 702-00-789-0-00-422- [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಂಬರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ದೇವರಾಜು ಬಿನ್‌ ಯಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 

1210 [Sod ಮೂರು TOM MIS—[ead soph dre ದ ಎರಾ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಫ್‌ಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಕೊಂ ಜವರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1211 |ಲೇಲೂರು ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-423- ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಿದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದೆ 0.00 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |*ವರಯ್ಯ ಬನ್‌ ಈರಂಟ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಖೋದಸಗೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) [ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ, 

7712 [Sad ತಮಾ EMTS TTT [Fad wagd SEN red 0.00 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 'ತೋಲಾಕ್ಷ ಕೋಂ ಬಸವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನೂಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) [ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

7213 eed ಮೂರು MTOM [Sod sags Bo ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
[ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರನಾಯ್ಕೆ ಬನ್‌ ಸ್ವಾಮಿನಾಯ್ಯ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) [ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಪಂಪ ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಟ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ' 

1214 [Sod ೌಲೂರು OOM [od ತಾಲ್ಣೂರಿ ನಾಲಡೇವನಹಕ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಗಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾನಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1215 ಬೇಲೂರು [ಬೇಲೂಗು 4702-00-789-0-00-423— [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಬಿನ್‌ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪುಮ ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 

1216 Sod [ೌಲೂರು 1702-00-90 ರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಕಮಲಮ್ಮ ಕೊಂ ದುಗ್ಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ನಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಮ ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
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727 [od ಮಾಡಾ ಸಮಾರು MTHS AMIE [ರು ತಾಮ್ಲೂನು ನಾಗರಾಣವುರ ಗ್ರಾಮದ 330 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಕೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಬಿನ್‌ ಸಂಗಾಬೋಪಿ ಇವರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

F] 218 ಬೇಲೂರು [ಸೇಯೂರು ಬೇಲೂರು 4702-00-789-0-00-427-— ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗರಾಜಮರ ಗ್ರಾಮದ 3.90 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಪ್ರಕಾಶ ಬಿನ್‌ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) [ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

| ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

i ಮೂರು ss NOONAN [ಯೂರು ತಲ್ಲೂರು ರಾಜಗರೆ ಗ್ರಾಮದ 390 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪುಮ ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1220 [Sead ಮೂರು ಮೂರು TMM AS [ಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ 390 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ವಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಮೋಹನ ಬಿನ್‌ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಬಾವಿ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

[ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

7221 [Mer [sad ಷಾತ NSTI [seid ಚಿಲ್ನ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 400 ಕ ಅಡುಣ್‌ ಕನ್‌, ಶ್ರೀ ಬಿ'ನಾಗರಾಜ, ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 
ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ(ಕೊಳವೆ |ಗುಣಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಸನಂ12/2ಪಿ3 ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀ ಬಿ ನಾಗರಾಜ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 
ಬಾವಿ) [ಮಾಯನವ್ನು ಬನ್‌ ಬಿಲ್ಲಪ್ಪು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ Rae £ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ, ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ 

[ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ೫ ಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ದಗಿಸುವುದು. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌ ಎಂ ನವೀನ 

1222 |ಟಿಕಮಗಳೂರು |ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ 4702-00-789-0-00-422- [ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 10.00 ಶೀ ಉಮೇಶ ಕುಮಾರ್‌ ಕೆ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಕುಮಾರ್‌ ಕೆ K 0.00 ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಬೆಕ್‌- [ಫಲ್ಗುಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಗ್ಗಸಗೋಡು ಸಲ: ವರಎಚ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 
[ಡ್ಯಂ) [ಪ.ಜಾ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಬೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ § y ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ 

ನಿರ್ಮಾಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
[ಹಾಸನ ಹಾಸ್‌ ST OMNI [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 0.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಮುದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ ಕರೆಯಬೇಕು 
ಬಾವಿ) [ಬಿನ್‌ ತಿಮ್ಮನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

7704 [ed ಹಾಸ ನಾನ್‌ AMHR |ಾನನ ಜಲ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 0.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಯೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆಯಬೇಕು 
[ಬಾವಿ) [ಬಸವನಾಯಕ ಬಿಸ್‌ ಸಣ್ಣನಾಯಕ ರವರ 

[ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ( 
ಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

1225 |ನನ [ಹಾಸನ್‌ HT 00076-0004 [ಸನ ಚೆಲ್ಲ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 0.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಜಾಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟಿನಾಯಕ ಕರೆಯಬೇಕು 
ಬಾವಿ) ಬಿನ್‌ ರಂಗನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 

[ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

1226 [ಹಾಸನ [ಹಾಸನ Md [0-96-0003 [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 0.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಜಾಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜನಾಯಕ ಕರೆಯಬೇಕು 
ಬಾವಿ) ಬಿನ್‌ ಅಣ್ಣಯ್ಯನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

[ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

1227 |ಹಾಸನ [ಹಾಸನ 'ಹೊಳನಯೋವುರ 0 00-796-0-00-423-  [ಯಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 0.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಜಾಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜವರನಾಯಕ ಕರೆಯಬೇಕು 


ಬಾವಿ) ವಿನ್‌ ರಾಮನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
[ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 


ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಈರ ಚಾಡರಕನಕ್ತಧಾಗವನಸಿದ ಗುತ್ತಗವಾರರ ಪ್‌ರು ಟೌಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ ಪೌತ್ತೆ ಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ತ ಸರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ ಪೆಗತಿಯೆಃ 
ಕಿ 8 [ p) 5 7 [ TT 
ಹೊಳೆನಯೇವುd 705 00-796-000 [ಹಾಸನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ಗಿರಿಷಸ ಉಪಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಹೋಬಳಿ ಚಾಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮ್ಸ ಕೋಂ ಕರೆಯಬೇಕು 
ಬಾವಿ) [ನರಸನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
H702-00-796-0-00-42- ನನ ಚಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ಹಾಬ್ಲೂಪು ಸಾಲಗಾಮೆ 0.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದನಾಯಕ ಕರೆಯಬೇಕು 
ಬಾವಿ) [ಲಿನ್‌ ಸಿದ್ದನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
|ಕಾಮಗಾಗಿ. 
702-0006 ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ 0.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ [ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಯಬೇಕು 
ಬಾವಿ) 


[ಥರ್ಮನಾಯಲೆ ಬಿನ್‌ ನಂಜನಾಯಕಿ ರವರ 
[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 


4702-00-796-0-00-433- 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಧರ್ಮನಾಯಕ ಬಿನ್‌ ಕರಿನಾಯಕ ರವರ 
[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


"ಮರು ಬಂಡ್‌ 
ಕರೆಯಬೇಕು 


ಹೊಳೆನರಥೀವುರ 0-00-70 ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಮರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ We 
ಕರೆಯಬೇಕು 


4702-00-796-0-00-121— 


ನಾಗಲಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್‌ ಮರಿನಾಯಕ ರವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 


ಕರೆಯಬೇಕು 


[ಹಾಸನ ಚೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಪು ಇನ್ಬಾಯ 
ಹೋಬಳಿ ಹಿರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 

ಮಾಸ್ತಿನಾಯಕ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ ರವರ 
[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪುರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ಕರೆಯಬೇಕ 


ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 


ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 


ಕರೆಯಬೇಕು 


[ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [3702-00-706-0-00-45%- 'ಕುಮಾರಸಾಯಕ ಬಿನ್‌ ದಾಸನಾಯಕ, 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಕುದುರುಗುಂಡಿ, ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹಾಸನ 
ಬಾವಿ) [ತಾಲ್ಲೂಕು , ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 


ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 


ಕರೆಯಬೇಕು 


702-00-796-0-00-421- ಯಶೋಧಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಬುಂಡನಾಯಕ, 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ |ಮುದಿಗೆರೆ, ದುಡ್ಡ ಹೋಬಳಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಬಾವಿ) » ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ರದರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 


ವರು ಟೆಂಡರ್‌ 


ಕರೆಯಬೇಕು 


4702-00-796-0-00-423- ಂಥಮ್ಸ ಕೋಂ ಚೆಂದ್ರನಾಯಕ, ಚಿಗಟಿಹಳ್ಳಿ, 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ) 


ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ವರು ಟಂಡರ್‌ 


ಕರೆಯಬೇಕು 


' 
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ತಾಲ್ಲೂಕು 


ತ್ರೆ ಕ್ಸ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ"ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು `ಪೊತ್ತ ಟಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಷೊತ್ತ] ಪಚ್ಚ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
7 pl 3 F] 3 [7 7 [ ] 10 MN 
1239 ಕ್ನಮಗಳೂದು 'ಕಣಹೂರು |ನಡೂರು 4702-00-796-0-00-423- [ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 25.00 ಶೀ ಚನ್ನಕೇಶವೇಗೌಡ ಬಿ.ಎನ್‌ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಬಿಬಿ 23.40 0.00 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಶೀ ನಾಗರಾಜ ಬಿ ಬಿ 
[ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರಹಳ್ಳೆ Ny 
[ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
1240 |ಟಿಕ್ಕಮಗಳೂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು [ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - [ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ 3150.00| 1432.23 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಬೈರಾಪುರ ಎಟಿಣ ಇಬಿಣಣಡಿಜ ತಣು ಒ್ಗ ಆಚಣಚಿ ಶೆಟ್ಟಿ, 
ಪಕ್‌; ನಂದಮಾದರಸನ ಕರೆಗೆ ಡಿವಿಡಿ ಚೆಟಿಜ ತಜಿಡಿಚೈೆಣಡಿಣಭಿಣಣಡಿ ಜ ರಿಡಿಎತೆಣಜ ಟಿಟಾ ಚಾ, ಎಣ ಇಣಬಣಣಡಿಜ ತಿಹ್ಳಾ 
ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕೆರೆಯಿಂದ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ 
೪ ಒ/ ಆಚಿಣಚೆ 
ಕರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಏರಡು ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿದಿಚಿಖಡಿಂಖಾ'ಟೆಟಿಟ 3 
ಿಜಿಡಿಚ್ಛೆಣಡಿಕಭಿಣರಡಿ ಜ 
ರಿಡಿಖತೆಗಜ ಟಿಟಾ ಚಾ, 
1241 [en ಮಗಳೂರು 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - [ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಪೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸಾಪುರ ಊರಮುಂದಿನ ಪೆಟ್ಟಿ 
ಕೆರೆ ಕಳಸಾಪುರ ತಿಮ್ಮಖ್ಪನಾಯ್ಯನಕೆರೆ 
ಮತ್ತು ಈರ್ವರಹಳ್ಳಿ ಊರಮುಂದಿನ 
ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
1242 End |e 170-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಟಿಕ್ಕಮುಗಳೂರು ಚಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀ ಸಿಹೆಚ್‌.ವಿ.ಎನ್‌.ರೆಡ್ಡ ಶ್ರೀ ಸಿಹೆಚ್‌.ವಿ.ಏನ್‌.ರೆಡ್ಡಿ 110.40 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊಸ ಮದಗಳೆರೆ ಶೀ ಜಿ.ಎಂ.ಬಸವರಾಜ್‌ 
ತೂಬುಗಳ ಪುನರ್‌ ನಿರರ್ಕಿಣ (ಜಾಕೈಲ್‌ ki 
ಸಿಸ್ಟಂ) 
1243 |Nಡುಪಿ 702-000-5235 |ಕಾಲ್ಲೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಯಡೇರ ಎಂಬಲ್ಲ 470.00|ಬಸಿದೆಪೆಲಯ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೆಸಿಂಹನ್‌ ಮೂರ್ತಿ (ತ್ರಿಮೊರ್ತಿ ಕನ್ಸ್‌ಸ್ಟಕ್ನನ್‌). ಸಿಂಧುಡುರ್ಗಾ, ಶಿಷಶಂಗ 8 ಪನ್ನುಣ ಣಾ 47714 228 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಘಟಪ್ರಭಾ, ಶಿಪಲಿಂಗ ಡಿ. ಹಮ್ಮಿನಿ (ಶಿಪಲಿಂಗ ದುಂಡಪ್ರ 
ಹಮ್ಮಿನಿ), ಬೆಳಗಾವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಯು. ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರ 
1244 | NSS 027-000-3255 |5ರೂರು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತನ ಡೊಂ ಬಿ. ಕೃಷ್ಣ 'ಪೇಷಾಡಿಗೆ. "ಬೈಂದೂರು, ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಆರ್‌ ಕಟ್ಟ ಕುಂದಾಪುರ ಕವಿರಾಜ್‌ ಟ್ಟ. 77.80 000 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಸೇತುವೆ ಪಕ್ಕ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಂದಾಪುರ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎನ್‌. ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದ್ಲಾಪುರ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
1245 [ಉಡುವ ಚೈಂಡಾಕ 702-000-5230 [oದಕೋಣ ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯತ್‌ನ 25.00|ಆನಂದೆ, ಕುಂದಾಪುಕೆ 24.72 0.00] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಸೂರಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 
1246 [ಉಡುಪಿ ಬೈಂದೊರು 702-00005235 [ಕಂಬದಕೋಣೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ನೆ ಜಯೆಶೀಲ'ನಾರಾಯೆಣ ಕೆಟ್ಟ ಘಟಪ್ರಭಾ ಮತ್ತ 5 ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌ ಹಂದಾಪುಕೆ 518.71 233 ಪಗತಿಯಳ್ಲಿ; 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಹಳಗೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
1247 [ಉಡುಪಿ ಬೈಂಡೊರು 4702-00-101-5-02-139 |ಯೆಡ್ಡರೆ ಗ್ರಾಮೆ ಪೆಂಚಾಯತ್‌ನೆ ಮೊಗೇರ 70.00|ಟೆ.ಎನ್‌.ರಘು ರಾಮ ಶೆಟ್ಟ. ಕುಂದಾಪುರ. ಟಿ.ಎನ್‌.ರಘು ರಾಮ ಶಟ್ಟಿ, 72.39 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಗರಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಕುಂದಾಪುರ. ಮ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
1248 |ಉಡುಖ ಬೈಂದೊರು 4702-00-101-5-02-139 |ವೈಂ ರುಗ್ರಾಪ`'ಪಂಚಾಹತನೆ 40.00|ಮಂಜುನಾಥ ಗಲಿವಂ3 `ಜಾಗಲಕೋ ಮಂಜುನಾಥ ಪಗಲವಂತ: 34.11 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ತೋಕ್ತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಣರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕುಂದಾಪುರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಮೆಂಟ್‌ ರೊಡ್ರಿಗಸ್‌, ಬೈಂದೂರು 
ಕೆ. ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಡಿಗ, ಬೈಂದೂರು 
ಗುರುಪ್ರಸಾದ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
ಜಯಶಂಕರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಮುಟ., 
ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 
[ರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕುಂದಾಪುರ 
ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
ಪ್ರಸಾದ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ (ಪ್ರಗ್ಯ ಕನ್ಸ್‌ಲ್ಪನ್ಸ್‌). ಬೆಂಗಳೂರು 
ಟಿ.ಎನ್‌. ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ 
ಕೆ. ರವಿರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರ 
1249 NE ಬೈಂದೂರು 4702-00-101-5-02-139 [ಪಡುವರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬರಾಡಿ ಎಂಬಕ್ತ 3500.00|ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟ. ಘಟಪ್ರಭ ಗೋಕಾಕ್‌ ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶಟ್ಟಿ 3784.62] 417.80 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಬರಡು ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬೆಳಗಾವ ಇ 
ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


% 3 [J § 4 
RESIN ERS RS ಪಾನ್‌ 500 ಪಸ್ಟ್‌ ತಪಾ. ನಾಡಾ ನ್‌ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ENS a 5000ರ ಆರ್‌ ಪಾಕ್‌ ಪರಾಸ್‌ ಕಾನ್‌ ನ್‌ i 
l ಕ pf L ಸಃ 
ಪಶ್ಲಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ವಿನಾಯ ವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಸಫಾ ಹಾಲಾಡಿ, ರಾಮಷಣರು 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿ ಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಜು ಗೋಂಡ, ಭಟ್ಕಳ 
ಕೆ.ಎಸ್‌. ಪವಿನಾಯಕ್‌, ಮಃ ಮಂಡ್ಯ 
ಆನಂದ, ಕುಂದಾಪುರ 
ಬೈಂದೂರು 4702-00-101-5-02-139 ಳಿಹೂಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ಪ 70.00 § 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋ ಜನೆ ಹೊಡುವಣ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾರಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ೈಂದೊರು 4702-00-101-5-02 ನಾಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪೆಂಚಾಯತ್‌ನೆ ಜಡ್ಡಾಡಿ 50.00|ಮಂಜುವಾಥ ಗಲಿವಂತಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಆರ್‌: ಪಕಾಶ್‌ [E ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೆ § 
i ಕಿ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಿಸ್ತಮ್‌), ಬಳ್ಳಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಶೆಟ್ಟ, (ಪಗ್ಯ ಕನ್ಸ್‌ಲ್ಲನ್ಸ್‌), ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷ್ಣ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕುಂದಾಪುರ , 'ಪ್ರಧಾಕರ್‌ ಆರ್‌. “ಟ್ರ ಕುಂದಾಪುರ , ಕೆ. ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರ, 
ಕುಂದಾಪುರ , ಕೆ. ರವಿರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎನ್‌. ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟ 
ಕುಂದಾಪುರ 
m J 
ವೈಂಡಾರು FOTOS ITN ನಾಡ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಪಾಡ 45 00|ಮಂಜುನಾಥ ಗರ ವಾತ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಶೋಕ ಕೆಟ್ಟ `ವೈಂದೊರು 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಅಶೋಕ್‌ ಶೆಟ್ಟ, ಬೈಂದೂರು 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಮಹೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗೆ. ಕುಂದಾಪುರ 
ಪ್ರಸಾದ್‌ ಶೆಟ್ಟ, (ಪ್ರಗ್ಯ ಕನ್ಸ್‌ಲ್ಲನ್ಸ್‌). ಬೆಂಗಳೂರು 
ಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟ, ಕುಂದಾಪುರ 
ಗುರುಪ್ರಸಾದ್‌ ಶೆಟ್ಟ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
.ಎನ್‌. ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕುಂದಾಪುರ 
ಪೈಂಷಾಕು A707 N-I037-5  |ನರೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಬಿಳಿದವೆಲಯ್ಕೆ ಅಕ್ಷ್ಮೀನರೆಸಿಂಪನ್‌ ಮೊರ್ತಿ ಔ್ರಮೂರ್ತಿ ಕನ್‌ಸ್ಪಕ್ಷನ್‌), ಸಂಧುದುರ್ಗಾ, ಶಷಶೆಂಗಕ'ಪನ್ಮುಣಿ `ಚಗಾ ನ್‌್‌ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕೋಟೆಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟ, ಘಟಪುಭಾ, ಶಿವಲಿಂಗ ಡಿ. pr (ಶಿವಲಿಂಗ ದುಂಡಪ್ಪ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ [ಹಮ್ಮಿವಿ), ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಯು. ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರ 
ದಾಹ OTA 3 ITT pe ಗ್ರಾಪಾರ 990.00|ನಯಶೀಲ ನಾಕಾಯಣ'3ೆಟ್ಟ ಘಟಪಧಾ ಮತ್ತ ರಾಜಿಣ್‌ ಕಾರಂತ್‌ ಪಂದಾಪುಕ ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಕೆಟ್ಟ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಗಾವಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬೈಂದೊರು 702-00-101-5-02-139 [ನಾಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪೆಂಚಾಯೆತ್‌ನ ಬಂಟ್ತಾಡಿ 90.00|ಕಮಲ್‌ ಕಿಶೋರ್‌ ಹಗ್ಗ, ಕುಂದಾಪುರ ಕವರ್‌ ಕೋರ್‌ ಪಗ್ಗೆ / 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ತುಂಬ್ರಿಗುಡ್ಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕುಂದಾಪುರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಪೈಂದಾರ MINTS IANS | ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಸೇನಾಪುರ 50 ರಂ|ಗಣರಾಜ್‌ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದಾಪುಕೆ ಗಣರಾಜ್‌ ತೆಟ್ಟ ಕ] 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕ್ಕಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮಂಜುನಾಫ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರ್‌. ಪ್ರಕಾಶ್‌ (ಮೆ! ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೆಸ್ಟ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಸಿಸ್ಪಮ್‌), ಬಳ್ಳಾರಿ 
'ದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟ, ಕುಂದಾಪುರ 
ನದ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿ (ಪಗ್ಯ ಕನ್ಸ್‌ಲ್ಲನ್‌). ಬೆಂಗಳೂರು 
.ಎನ್‌. ಥಘುಢಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರ 
ಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ees 
ಚೈಂಡೊರು T2003 |ಪರಂಡಾಲು-ಕರ್ಕುಂಡಿ ಎಂಬಕ್ಲಸತುವೆ ಯಶೀಲ'ನಾರಾಯಣ`ಕೆಟ್ಟ ಘಟಪ್ತಧಾ ಪತ್ತ್‌ ಕ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾಕಂತ್‌ ಪಂದಾಪುರೆ ಯಶೀಲ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಳಗಾವಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೈಂಡೊಕ TOOTS DT |5ರಣರು ಗಮದ ಮೊಗೇರ ಹೂ 290.00[ಪಜಾಕರ್‌ ಆರ್‌ ಕೆಟ್ಟ ಕಂದಾಪಕ ಮತ್ತು ಕವರ್‌ ತೋರ್‌ ಹೆಣ್ಣೆ ನಂದಾಪುಕ ಕಮಲ್‌ ಶೋರ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ Wa 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಕುಂದಾಪುರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
FPS ಸಾ ASTI TS |3ಲಾರು ಗ್ರಾವಿಪಂತಾಯತ್‌ನ' ಆಲೂರು 940.00|ನಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟ ಘಟಪಧಾ ಮತ್ತು 5೯ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌ ಪಂಪಾಪಾರ ನಹವ ನಾರಹಾಣ ಶೆಟ್ಟಿ 2 


ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 


[ಹುಂತನಗೋಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ 
ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬೆಳಗಾವಿ 
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ಕ್ರಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೆತ್ರ ಲ್‌ ಕರ್ಷಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೆಸರು ಅಂದಾಜ'ಪೊತ್ತ ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ'ಧಾಗವನಸವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದೆ ಗುತ್ತಿಗೆಷೊತ್ತ] `ಪಚ್ಛ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
[ 7 3 Fl 3 [) 7 F] [] 0 4 
1262 [ಉಡ ಕಾಂದಾಪಕ ಬೈ NI-MH |p ad ನೀರ್ಕೋಡ್ಲ`ಏತ್ರಿ 940.00|ಕಮೆರ್‌ ಕತೋರ್‌ 'ಹೆಸ್ನೆ `ಸಂದಾಪುಕ'ಪತ್ತ ಆರ್‌ಅ.ತೆಟ್ಟ "ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ [ಆರ್‌ಎ.ತೆಟ್ಟಿ `ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 975.96 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
1263 ಉಡುಪ ಕುಂದಾಪುರ ಬೈಂಡೊರು 4702-00-101-5-02-139  |[ಜೆಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪೇಷಕಪಾರುಎಂಬಕ್‌ 100.00|ಕವುಲ್‌ ಕಿಶೋರ್‌ ಹೆಗ್ಣ. ಕುಂದಾಪುರ ಕಮರ್‌ ಶೋರ್‌ ಹಣ್ಣ, 108.44 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕುಂದಾಪುರ 
1264 |ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಪೈೇಷಾಕು 4702-00-101-5-02-139 [ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗಾಮೆದೆ ಹೆಟ್ನಷ್ಛಿರು ಎಂಬ 80.00|ಕಮಲ್‌ ಕಶೋರ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ . ಕುಂದಾಪುರ ಕಮಲ್‌ ಶೋರ್‌ ಪೆಕ್ಜೆ. 86.76 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕುಂದಾಪುರ 
1265 [ಉಡುಪ ಕಾಂದಾಪಕ ವೈಂಡೌಕ್‌[702-00-01-5-02-735 ನಂತೆ ಗಾನದ ಬಂಟಾಡ ಮನೆಯ ಪ್ರರ 70.00|ಎಂ. ಸುರೇಶ್‌ ಕೆಟ್ಟ "ಉಡುಪ. `ಕಪರಾಜ್‌ 3ಟ್ಟ `ನಂದಾಪಕ ಪುತ್ತ ಟಎನ್‌'ರಘಾರಾಪ ಡನ್‌ ಘಾ ಕಾಹ ಶೆಟ್ಟ. 73.10 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ. 
1266 NEE ಕುಂದಾಪುರ ಪೈ NSIT [ಕಮಲಶಿಲೆ ಗಮದ ಇಸ್ಟೇಚೇರು ಎಂಬಲ್ಲಿ 520.00|ಬಿಳಡೆವೆಲಯ್ಯೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹನ್‌ ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತ ಕನ್ನ್‌ಸ್ಪಕ್ಷನ್‌). ಸಿಂಧುದುರ್ಗಾ. ಶಿವಲಿಂಗ ಡಿ ಹೆಮ್ಮಿಣೆ. ಬೆಳೆಗಾವಿ 526.32 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಘಟಪ್ರಭಾ, ಶಿವಲಿಂಗ ಡಿ. ಹಮ್ಮಿನಿ (ಶಿವಲಿಂಗ ದುಂಡಪ್ಪ 
ಹಮ್ಮಿನ), ಬೆಳಗಾವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಯು. ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರ 
1267 [NEE ಕುಂದಾಪುರ ಬೈಂಡ್‌ [ತ್ತ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತನ ತಗ್ಗಾಂಡೆ ಪುರೆ'ಮತ್ತು'ಆರ್‌.3ತೆಟ್ಟ `ಹೌಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆರ್‌ಪ.ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ 101.75 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಮಕ್ಕಿಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
1268 [ME ಕುಂದಾಪುರ ಪೈ [02-00-0152 |ನಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಗ ಜಯೆಶೀಲ ನಾರಾಯೆಣ ಶೆಟ್ಟ ಘಟಪ್ರಭಾ ಮೆತ್ತು ರ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌ ಹಂದಾಪುರ ಜಯೆಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ 110.10 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ನಾರಾಯಣ ಗಾಣಿಗರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳಗಾವ 
ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
1269 ಉಡುಪಿ 4702-00-101-5-02-139 ೇವೆಲ್ಳುಂದೆ'ಗ್ರಾಷು ಪಂಚಾಯತನ . ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟ ಕುಂದಾಪುರ `ಎಂಸಕೇಶ್‌ ಶೆಟ್ಟ ಉಡುಪಿ, ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಆರ್‌. ಶೆಟ್ಟಿ |[ಪೆಭಾಕರೆ ಶೆಟ್ಟ. ಕುಂದಾಪುರ. 76.31 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ [ಆಯ್ತೂರು ಮನೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಗನಾಡಿ ಕುಂದಾಪುರ, ರವಿರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎನ್‌. ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ, 
ನಡುವೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಂದಾಪುರ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
1270 [NEE 1702-00-07 8ರ ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯತನ ರ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕಮಲ್‌ ತೋರ್‌ಸ್ಷೆ. 80.76 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ನೀರ್‌ಕೊಡ್ಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕುಂದಾಪುರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
1271 [a ರಾಪು 4702-00-101-5-02-139 [ಇಡೊರು ಕುಂಜಾಡಿ'ಗ್ರಾಮ 60.00|ಟಿ.ಎನ್‌.ರಘು ರಾಮ ಕೆಟ್ಟ ಕುಂದಾಪುರ. ಟಿ.ಎನ್‌.ರಘು ರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ 61.04 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜಸಣೆ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಪುಸ್ಟೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಕುಂದಾಪುರ. 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
1272 4702-00-101-5-02-139 |ಬಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಪುಡ ಮೂಡುಮಂದೆ ಕಾರ 150.00|ಜಯೆಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ. ಘಟಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌ ಕುಂದಾಪುರ ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ 164.38 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬೆಳಗಾವಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
1273 ಕುಂದಾಪುರ 702-00-I0-3-02-739 5ಜಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾತ್ತಿಯ' 685.00| ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಘಟಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರ ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶಟ್ಟಿ 734.58 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಜಡ್ಡಿನಮುಲ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕುಬ್ಬ ನದಿಗೆ ಬೆಳಗಾವ 
ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
774 70200-057257 8ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾ 100.00|ಕಪೆಲ್‌ ಕಶೋರ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ `ಸಂದಾಪಕ ಕಮಲ್‌ ಶೋರ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ 108.44 0.00] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಚಿತ್ತೂರು ಕೊಳೂರು ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಕುಂದಾಪುರ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
1275 [NES ಕಾಂಡಾಪಕ 4702-00-101-5-07-739 |ಡಿಕ್ತ ಗ್ರಾವುಡ ಸರ್ಗೂಳ ಮತ್ತ 100.00|ರೀ ಆಶೋಕ ಎಸ್‌ 3ಟ್ಟ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಶೋಕ್‌ ಎಸ್‌ತೆಟ್ಟ. ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ 102.98] 102.95| ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಮಿಯಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ 
ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುವನ ಎಡದಂಡೆ ಮತ್ತು 
ಬಲದಂಡೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
1276 |Nಡಖ ಕುಂದಾಪುರ ಚೈಂದೊರು T7N-01-03-7-00-730 3ಲ್ಲಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾರನಮನೆ 200.00|ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, `ಕುಂದಾಪುಕ ಪುತ್ತ ಯ ಸತ್‌ ಡ್‌ ಉಡ ಯು.ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರೆಂತ್‌, 226.21] 104.75 ಪ್ರಗತಿಯೆಲ್ಲಿಡೆ 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಂದಾಪುರ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
f 


ಕರ 3 ತಾಪ ಪಕ್‌ ನರಕ ಕಾವಾಗಾರಿಷಯ ಪಸಕ ರಡರ್‌ನಕ್ಷ`ಧಾಗವನಸವ ಗ್‌ತ್ತಗವಾರರ ಈರ ಚಂಡರ್‌ ಇರಗಕಾರವಾವೆ ಷರಾ | 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
I 7 7 3 [ [3 ಕ 
1277 NOE ಹನವಾಪಕ TOTO TST ಕರಚನಾಕ ಗ್ರಾಪಾಡ ಕಾಷ್ಟರಸಡ್ಡ 10.00|ರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ತಟ್ಟ ಕಾಂದಾಪುರ, ರಷಾತ್‌ತಟ್ಟ `ಕಂದಾಪಾಕ 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ನಾರಾಯಣ ನೀರಾವರಿ ಬಾವಿ ರಚನೆ. ಮಂಜುನಾಥ ಪೂಜಾರಿ, ಕುಂದಾಪುರ, 
ಯೋಜನೆ ಉದಯ ಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕುಂದಾಪುರ, 
ಉದಯ ಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕುಂದಾಪುರ, 
ಆನಂದ ಹಾಲಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ 
1278 ಡು THO200-T89-0-00- 10.00|ಕಮೇಕ್‌ ಕುಮಾರ್‌'ತೆಟ್ಟ ಕಾಂದಾಪುಕ. ಕಪೇತ್‌ ಟ್ಟ ಸಂದಾಪಕ 


422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


ಯೋಜನೆ 


ಮಂಜುನಾಥ ಪೂಚಾರಿ, ಕುಂದಾಪುರ, 
ಉದಯ ಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ, 
ಉದಯ ಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ, 
ಆನಂದ ಹಾಲಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ 


4702-00-789-0-00- 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಶೋಜನೆ 


ಇಡೂರು-ಕುಂಜಾಡಿ 


ಕೋಂ: ಗೋವಿಂದ 


10.00|ಗಣೀಶ್‌ ಶಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ 


'ಣೀಶ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ 


423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ [ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 


4702-00-796-0-00- ಹರಾರು ಗಾಪೌಪಂಡಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 10.00|ಆನಂದ ಹಾಲಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ |ಮುತ್ತಬೇರು ರಾಮ ನಾಯ್ಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪೆಂಗಡ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ 


ಬಾವಿ ರಚನೆ. 


T7000 T5000 ಕ Y 70.00|5೩ತ ತೆಟ್ರ ಪಗಳೂರು`ಪತ್ತ್‌`ಪಧಾಕಕ' ಆಕ್‌ ಕಟ್ಟ `ನಂಡಾಪುಕೆ ಾಕರ್‌ತೆಟ್ಟ `ಕಂಪಾಘುಕೆ 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು 
ಯೋಜಸಣೆ ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ರಚನೆ 
4702-00-789-0-00- ಕ ಗ 10.00[ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ. ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ, ಶಿರಸಿ 
422 ವಿಶೇಷ ಪಟಕ ಮಾಚ ಹಳೆಗೇರಿ, ತೆಂಕಬೆಟ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕೆಟ, ಕುಂದಾಪುರ. 
ಪಿ 
ಯೋಜನೆ ಬಾವಿ ರಚೆನೆ. ಆನಂದ ಹಾಲಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ. 
ಪೈನಡಾಹ F702 00T850-00- ಕನ್ಮಾನ ಗಾಮಡ್‌ಮರ್ಶ್‌ಕಾ 10.00|೨ನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕೆಟ್ಟೆ `ಕುಂದಾಪುರೆ 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಬಾಡಬೆಟ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಬಾವಿ ರಚನೆ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 
್ಪಿ , < 

ಯೋಜನೆ ರಾಜೇಶ್‌ ಉಡುಪ, ಕುಂದಾಪುರ 

ಆನಂದ ಹಾಲಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ 

ಗ I702-00-789-0-00- ಕರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣೆ ಚರ್ಪ್‌ 10.00|೨ನಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕೆಟ್ಟ ಕುಂದಾಪುರ ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ನೀರಾವರಿ ಬಾವಿ ರಚೆನೆ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕುಂದಾಪುರ 
೫ 

ಯೋಜನೆ ರಾಜೇಶ್‌ ಉಡುಪ, ಕುಂದಾಪುರ 

ಆನಂದ ಹಾಲಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ 
4702-00-789-0-00- ಉಳ್ಳೊರು-11 ಗಾಮದೆ ಗಿರಿಚಾ ಪೆ.ಜಾತಿ 10.00|[ರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ, ಕಷೇಶ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರ 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕೋಂ ವಿಜಯ ಪ.ಜಾತಿ ನೀರಾವರಿ ಬಾವಿ ಮಂಜುನಾಥ ಪೂಜಾರಿ, ಕುಂದಾಪುರ, 
ಯೋಜನೆ ರಚನೆ. ಉದಯ ಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ. 

ಉದಯ ಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ, 

ಆನಂದ ಹಾಲಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ 
T0000 |ನರಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುವ್ಕ್‌ ನವಕ 30000|ಕೀ ವಯಶೀಲ'ನಾಕಾಯೆಣ ತೆಟ್ಟ ಘಟಪ್ರಧಾ ಪತ್ತ ರ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌ ಸಾಂದಾಪರೆ]ವಯೆಶೀಲ ನಾರಾಯಣ '3ಟ್ಟ. 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ [ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಬೆಳಗಾವಿ. 
F702-00-706-0-00- ಕಾಪ್ಲೋಡು ಗ್ರಾಮದೆ ಮುತ್ತಾಣ್ಯೆ ಎಂಬಿ 200.00[ಶೀ ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಟ್ರ. ಘಟಪಭಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಔಂದಾಪುರೆ'|ಜಯೆಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಕೆಟ್ಟ ಪೂರ್ಣಗೂಂ W 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ |ಕಿಂಡಿಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಬೆಳಗಾವಿ. 
7702-007 06-0-00- ಹ್‌ಪೊಳಗ್ರಾಪರ'ನಡುಮುತ್ರಎಂಬಕ್ತಿ 500.00|ರೀ ವಯೆಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ತೆಟ್ಟ ಘಟಪುಧಾ' ಪತ್ತರ್‌ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌ ಪಂದಾಪೆಕೆ']ಜಯೆಕೀಲ'ನಾರಾಯೆಣ ಶೆಟ್ಟ ದಾ 


ನಾಡ್‌ ನಾಕ ಪಾವಾಷಕ 


122 


123 


ಕಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಕ ನೀರ್ಷಿ 'ಅಂದಾಮ ಮೊತ್ತ `ಟಂಡರ್‌ನಕಲ್ಲ ಧಾಗವೆಹಿಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆವಾಕಕ' ಹಸರು ೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತಗಮಾತ್ತ ಪೆಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಂರ ಹಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ 
1289 [ತು ಚೈಂಡೊರು ಡೈಂಡೊರು 4702-0076000 ರೊರು'ಗ್ರಾಮೆ`ಪೆಂಚಾಯೆತ್‌'ವ್ಯಾಸ್ತಿಯೆ 10.00 — 10.00 0.00 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ [ತುಂಗಾ ಕೋಂ. ರಾಗಿಹಕ್ಷು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, 
ಪಂಗಡ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಟೆಂಡರ್‌ 3 
ಬಾವಿ ರಚನೆ. ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 
1290 |S 4702-00-796-0-00-— [ಹುರೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 10.00|ನಂದ ಹಾಲಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಆನಂದ ಹಾಲಾಡಿ. ಕುಂದಾಪುರ 9.44 0.00 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ |ಗದ್ದೆ ಮನೆ ಹೆರಿಯ ನಾಯ್ಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ 
ಬಾವಿ ರಚನೆ. 
1291 [NEE 702-00-7 06-0-00 ಕರಾಡ`ಚಿಕ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ 10.00|ಗಣೇಶ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರೆ 9.95 0.06 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ [ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮ 
ನಾಯ್ಯ ಬಿನ್‌: ನಾರಾಯಣ ಸಾಯ್ಕ ಇವರ 
[ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಬಾವಿ ರಚನೆ. 
1292 |ಉಡುಪಿ |4702-00-796-0-00- ಆಜ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಚಾಂಸತ್‌ನ ಕೊಡ್ಡಾಡ 10.00|- 0.00 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ [ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್‌ ರಾಮ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, 
ನಾಯ್ಯ ಅರೀಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಇಪರ ಜಮೀಗಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ 
ನೀರಾವರಿ ಬಾವಿ ರಚನೆ. ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 
1293 [ಉಡುಪಿ 4702-00-796-0-00- 10.00|- 0.00 ಬದಲಿ ಾಮಗಾರ 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದು 
ny [ 
ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಗೊಂಡ, ಕ್ಯಾರ್ತೂರು, ಟೆಂಡರ್‌ 
ಗಂಗನಾಡು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 
ದೆ. 
ಬಾವಿ ರಚನೆ. 
1294 | 4702-00-796-0-00-— ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯೆತ್‌ 10.00|ನಂದ ಹಾಲಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಆನಂದ ಹಾಲಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ 10.14 0.00 ವಫಲ 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ [ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಂಚನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಗಿ 
ಬಿನ್‌: ದಿ: ಕುಪ್ಪ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಬಾವಿ ರಚನೆ. 
1295 [ಉಡುಪ N20 Ts ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ವರುಣ ತೀರ್ಥ 300.00 300.00 0.00 ಟಿಂಡರ್‌ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕೆರೆಯ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
1296 ವ AM-0-103-7-00-140 |Sರಿರ್ಷ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 75.00|ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುಕ'ಮತ್ತು' ಯು ಸತ್‌ ತೇಡ್‌ ಉಡುಪಿ ಯೆು:ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌. 82.87 0.00| ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ. 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೀತಾನದಿ ಆನೆಗುಂಡೆ ಸಮೀಪ ನದಿದಂಡೆ ಕುಂದಾಪುರ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
1297 [ಉಡುಪ INA 0I-T-00-0 6ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 25.00|ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌ ಕುಂದಾಪುರ ಮೆತ್ತ" ಯೆ ಸತೇಶ್‌ ಕೇಟ್‌ ಉಡುಪ ಯು ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌ 27.66 0.00] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೀತಾನದಿಯ ಚಿತೇರಿಗುಂಡಿ ಬಳಿ ಕುಂದಾಪುರ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು 
ತೋಡಿನ ಹೋಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
1298 [Mea ಪು 4711-01-103-1-00-140  |ಬೀಜಾಡಿ ಗ್ರಾಮೆಪೆಂಚಾಯೆತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 100.00|ಕಮಲ್‌ ಕಿಶೋರ್‌ ಹುಗ್ಗಿ. ಕುಂದಾಪುರ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಕುಂದಾಪುರ 109.50 0.00 ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 'ಮೂಡುಪಡು ಕೊಳಗಳಿಂದ ಗೆಂಗೊಳ್ಳಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೊಳೆವರೆಗಿನ ಡೊಡ್ಡ ತೋಡಿಗೆ ಎರಡೂ 
ಬದಿ ರಿಷೆಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೃಷಿ 
ಭೂಮಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
Fs ಉಡುಪ MOOI |ನೇಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮಪಂಡಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಸ್ತಿಯ 100.00|ಕಮೆಲ್‌ ಕಶೋರ್‌'ಹೆಕ್ನೆ ಕುಂದಾಪುರ `ಪ್ರಕಾಂತ್‌ ಸಂದಾಪಕ ಮತ್ತ ಪ್ರಿನ್ಸ್‌ ಕವಿ|ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಇಂದಾಷುಕ 109.50 0.00 ಪಗತಹಶಡೆ 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಗೋಪಾಡಿ ಗಡಿಯಿದ ಬೀಚಾಡಿಪಡು , ಕುಂದಾಪುರ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಬದಿ 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
1300 [ಉಡುಪಿ 4702-00-78 9-0-00- ಸ್ರೀ ಗೋಪಾಲ (ಪೆಜಾತಿ) ಬಿನ್‌: ಸೂರೆ, 10.00|ಹಚ್‌. ರವಿರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಚ್‌.ರವಿರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟ 10.19 7.60] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಹಲ್ಲೂರು. ಕಳ್ಳಿಗುಡ್ಡೆ. ಉಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ/ ಕೆ.ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ ಶೆಣೈ 
ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಿದಾಮಯ, 
ನೀರಾಪರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. (ಸ.ನಂ: ಶಿರಸಿ 
40/5 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 0.75 ಎಕ್ರೆ) ಆನಂದ ಹಾಲಾಡಿ 
ಕುಂದಾಪುರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹಸರ್‌ ಅಂದಾಜು ಟಂಡರ್‌ನ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪಸರ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಸಾತ್‌ 


ಪ್ಪ 


ಕಾವಗಾರಿಂಯ ಹೆಂತೆ ಪರಾ 


ಸಾರ್ಣಗಾಂಡರ TIE 


T0008 0-0-00 ಕಾಮತ ಗುರಾಕ ಕೋಂ ರಾವ 10.00|ಪರ್‌. ರವಿರಾಜ್‌ ತೆಟ್ಟ 10419 8.80] ಪೊರ್ಣಗೂೊಂಔದೆ § 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ (ಪ.ಜಾತಿ) ತೊಂಬತ್ತು ಒಳೆಗುಡ್ಡೆ ಹೆಂಗವಳ್ಳಿ ಕುಂದಾಪುರ 
ಶೋಜನೆ ಗಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ 
ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಶಿರಸಿ, 
ಕಲಿಸುವುದು. (ಸ.ನಂ: 145/6225 ಆನಂದ: ಹಾಲಾಡಿ, 
ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 0.50 ಎಕ್ತೆ) ಕುಂದಾಪುರ 
1302 4702-00-789-0-00-— ಠೀ ಬಿ.ಎಸ್‌. ಸಂಜೀವಪ್ಪ (ಪೆ.ಜಾತಿ) ಬಿನ್‌; 10.00|ಶರಿಕುಮಾ 9.90 9.50 § 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಸಂದ್ಯಪ್ಪ ಕಳ್ಳಗುಡ್ಡೆ. ಬಳ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು |ಶಂಕರಾಪುರ 
ಯೋಜನೆ ಅಂಚೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಐ.ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಹಾಸನ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಿಸುವುದು. (ಸ.ನಂ: 236 
ವಸ್ಪೀರ್ಣ: 0.80 ಎಕೆ) 
1303 ಕಂದಾಪಕ 7702-00-80 ವಾಲ (ಪಜಾತ) ವ್‌ ಪತುೃತ್ಕತೆ 10.00|5ಶಿಕುಮಾರ್‌ ಶಶಿಕುಮಾರ್‌, 'ಶಂಕರಾಪೊರೆ. 9.90 0.00 ESD] 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ, ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಶಂಕರಾಪುರ ಉಡುಪಿ. 
ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಐ.ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಹಾಸನ 
ಲ್ರಿಸುವುದು. (ಸನಂ: 296/ಸಿಪಿ 
ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 0.50 ಎಕ್ರೆ) 
1304 4702-00-789-0-00- ಶಿ ್ಸ ಖು 10.00|ಶಶಿಕುಮಾ ಶಶಿಕುಮಾರ್‌, ಶಂಕರಾಪುರ, ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ § 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಬೆಳಾರಿ ಬಿನ್‌: ಸಂಕು ಬೆಳಾರಿ, ತಲ್ಲಕ್ಕಿ ಶಂಕರಾಪುರ ಉಡುಪಿ. 
ಯೋಜನೆ ಹೊಂಬಾಡಿ ಮಂಡಾದಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಐ.ಕೆ. ರಾಮಚಂದ, ಹಾಸನ 
ಅಂಚೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ § 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. (ಸ.ನಂ: 62/ಡಿ 
7305 TOTO T0000 10.00|ಪಟ್‌. ರವರಾಜ್‌ಕೆಟ್ಟ ಹೆರ್‌ರನಿರಾಜ್‌3ಟ್ಟ 964 0.04 
422 ವಶೇಷ ಘಟಕ ಹುಯ್ದಾರು ಕಟ್ಟೆಚೆಡ್ಡು, 7ರ-ಹಾಲಾಡಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ 
ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಸಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲಿಸುವುದು. (ಸ.ನಂ: 136 5ರಸಿ, 
ಆನಂದ ಹಾಲಾಡಿ, 
ಕುಂದಾಪುರ 
1306 [ಉಡುಪ ಕುಂದಾಪುರ T702-00-780-0-00- 10.00[ನರಾನುಯ್ಯ , ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸದ್ರಾವಾಂ್ಯ 58 3 YT ಫ್‌ ಮಿಮಿ 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟ, ಕುಂದಾಪುರ. 
ಂಸೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಆನಂದ ಹಾಲಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ. 
(ಸ.ನಂ.463/2 ೩3 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 0.73 ಎಕರೆ) 
1307 | ಕುಂದಾಪ್ಪಕ ಕಾಂದಾಪುರೆ F702-00-789-0-00- ರ್ಶಿನಾರಾಂಣ ನಾಗೆ ಾಷತಅಕ್ಕಡೆ 10.00|5ನಂದ ಹಾಲಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಆನಂದ ಹಾಲಾಡಿ, 10.57 9.01] ಪೂರ್ಣಗೂಂಡದೆ. 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತ, ಬಾಬು, ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಕು ಕುಂದಾಪುರ/ಜಯ ಸುದರ್ಶನ, 
ಯೋಜನೆ ಬಿನ್‌: ಮರ್ಲ (ಪ.ಜಾತಿ) ಕಳ್ಳಿಗುಡ್ಡ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಇಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌ 
[ಬಳ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಇವರ ಕೃಷಿ 
ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
7308 NEE ಪ್ರ ಕಾಂದಾಪಕ TOT O0T80-0-00- ರ್‌ ನಾರಾಂಶಣ, ತಂಕರ. ಕ್‌ಪರ, ರಾಷ್‌; 10.00|ಗಣೇಕ್‌ ಕೆಟ್ಟ ಕಂದಾಪರ ಗಣೇಶ್‌ ತಟ್ಟ`'ನಂದಾಪಕ್‌ 10.06 0.12 ಪೆಗತೆಂಿಕ್ತತ| K — 
422 ವಿಶೇಷ ಪಟಕ ಮರಿಯನ್ನು ಬಿನ್‌: ದಿ: ಜೋಗಿ (ಪ.ಜಾತಿ) 
ಶೋಜನೆ ಚಕ್ಕರಮಕ್ಕಿ ಅರಸಮ್ಮನಕಾನು ಶೇಡಿಮನೆ 
[ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಕುಂದಾಪುರ 
ತಾಲೂಕು ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
7300 ಹಡು ಹೆಪ್ರ ಕುಂದಾಪುರ TT0T-00-T89-0-00- ಶೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಬನ್‌'ಜಗೆನ್ನಾ 10.00|ಶಶಿಕುಮಾರ್‌ ಶಶಿಕುಮಾರ್‌, ಶಂಕರಾಪುರೆ, 9.90 0.04 Kx 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ನಾಯ್ಯ (ಪ.ಜಾತಿ) ಅಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಬೆಳ್ಟಿ ಶಂಕರಾಪುರ ಉಡುಪಿ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಯೋಜನೆ ಅಂಚೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಐ.ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಹಾಸನ 
ಗೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. (ಸ.ನಂ: 179/4ಎ 
ಏಸೀರ್ಣ: 1.22 ಎಕೆ) 
| 
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ಕಸಂ ಷಕ್ಸೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಕರ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು`ಮೊತ್ತೆ ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ'ಭಾಗವ೬ಸದ ಸುತ್ತಗವಾರರ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾಡ ಹೆಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪಾರ್ಣಗೊಂಡದೆ 
7 pl 3 F) 3 [) 7 § [] i 12 [Ee] 
1310 [Nas ಪ್ರ ಕುಂದಾಪುಕ 4702-00-78 ಮುತ್ತ ಪಾತ) ವಷ್‌ ಕಾಕ 10.00|ಪಚ್‌. ರವರಾಜ್‌3ೆಟ್ಟಿ ಹೆಚ್‌ ರವಿರಾಜ್‌ಶೆಟ್ಟ. 7.80| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಸೂರ್ಗೋಳಿ ಅಬ್ಬುದರ್ಬಾಸ್‌, ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮ ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ/ ಕೆ.ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ ಶೆಣೈ 
ಯೋಜನೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ 
ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. (ಸ.ನಂ: 129 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: ಶಿರಸಿ, * 
100 ಎಕ) ಆನಂದ ಹಾಲಾಡಿ, 
ಕುಂದಾಪುರ 
FEYEN A ಹಾರದಾಪುಕ ನಂವಾಪಕ 70200-7600 ನಾಯ್ಕ (ಪಪಂಗಡ) ಆನ್‌: ಮುತ್ತೆ 10.00|ಗಣೀಕ್‌ ಕಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಗಣೇಶ್‌3ೆಟ್ಟ. 7.00| Jerr noಡಿದೆ. 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ [ನಾಯ್ಯ ಶಾಮಿಹಕ್ಸು. ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮ ಶಶಿಕುಮಾರ್‌, ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ/ಸಂದೇಸ್‌ 
ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೆಚ್‌. ರವಿರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟ ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ. ಉಡುಪಿ 
ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. (ಸ.ನಂ: 12/೩6 ಆನಂದ ಹಾಲಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, 
ವಿಸೀರ್ಣ: 1.17 ಎಕ್ತೆ KF 
ಸೀ ಕ) ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಶಿರಸಿ 
ಚೇತನ್‌. ಆರ್‌. ಉಡುಪಿ 
1312 |Nಡುಪ ಕುಂದಾಪುರ 4702-00-796-0-00- ಬೀಚು ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕ (ಪೆ.ಪೆಂ), ಬಾಬು ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ. ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಶಿರಸಿ 0.00 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ |ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕ (ಪ.ಪಂಗಡ) ಕುಂಬ್ರಿಜೆಡ್ಡು, ಹಳೆ ಆನಂದ ಹಾಲಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ. 
ಅಮಾಸೆ ಬೈಲು. ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮ 
ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು 
(ಸ.ನೆಂ:105/ ಎ ಪಿ2 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 150 
1313 [ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ 4702-00-796-0-00- ಜಗನ್ನಾಥ ನಾಯ್ಕ (ಪ.ಪಂಗಡ 10.00|ಗಣೀಶ್‌ ಶಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಗಣೇಶ್‌ ಶೆಟ್ಟ ಕುಂದಾಪುರ 6.88| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
423 ಗಿರಿಜನೆ ಉಪಯೋಜನೆ [ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಯ, ಕೂಡ್ಲಿ ಹೇರಾಡಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್‌, ಉಡುಪಿ 
ಗ್ರಾಮ, ಬಾರ್ಕೂರು ಅಂಚೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹೆಚ್‌. ರವಿರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟ ಕುಂದಾಪುರ, 
"ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಆನಂದ ಹಾಲಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, 
ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. (ಸ.ನಂ: 67/3 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: ಸದಾಮಯ ಶಿರಸಿ 
C4 £) 
100 ಎಕ್ತು ಚೇತನ್‌. ಆರ್‌, ಉಡುಪಿ 
1314 ಕುಂದಾಪುರ 4702-00-796-0-00- ಶೇಖರ (ಪೆ.ಪೆಂಗಡ) ಬಿನ್‌: ಗುರುವ, 10.00ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರ ಗಣೇಶ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ 6.87] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಮಾನಂಬಳ್ಳಿ, ಕಾವಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಶಶಿಕುಮಾರ್‌, ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ/ಸಂದೇಸ್‌ 
ಅಂಚೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೆಚ್‌. ರವಿರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟ ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಡುಪಿ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. (ಸ.ನಂ: ಆನಂದ ಹಾಲಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, 
mm ವಸೀರ್ಣ: 1.27 ಎಕ್ರೆ ಮೊ 
ಸೀ ಕ್ರ) ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಶಿರಸಿ 
ಚೇತನ್‌. ಆರ್‌, ಉಡುಪಿ 
1315 ಕುಂದಾಪುರ 4702-00-789-0-00- ರೀ ಚೋಣಾ (ಪ.ಜಾತಿ) ಬನ್‌ ಸರಯ 10.00|ಶಶಿಕುಮಾರ್‌ ಶಶಿಕುಮಾರ್‌, ಶೆಂಕರಾಪುರ, 9.50] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಹಿಲಿಯಾಣ ಗ್ರಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಶಂಕರಾಪುರ ಉಡುಪಿ. 
ಯೋಜನೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾಪರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಐ.ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ. ಹಾಸನ 
ಕಲಿಸುವುದು. (ಸ.ನಂ: 191/2 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 
2.84 ಎಕೆ) 
7316 702-00010507 |3ರಾರು ಗ್ರಾಮದ ಉಗ್ಗೇಲ್‌ಪೆಟ್ಟು 80.00[ಸೂರ್ಕಕಾಂತ್‌, ಕುಂದಾಪಕ`ಪುತ್ತು ಕ ಪಸಂತ್‌ ಆರ್‌ ಹೆಕ್ನ ಸುಂದಾಪಾಕ ಂತ್‌'ಆರ್‌ಹಕ್ಕೆ: 56.33] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಕಿಂಡಿಆಣೆಕಟ್ಟನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕುಂದಾಪುರ 
1317 4702-00-101-05-01-139 ಮುಷ್ಗಾಕ ಗಾಮದೆ ಹಂದಿಕಲ್ಲು 98.00 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುಕ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಸಂತ್‌ ಆರ್‌ ಹೆಸ್ನೆ ಕುಂದಾಪುರ ತ್‌ ಆರ್‌ ಹ 102.66| ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ. 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕುಂಪವಾಪುರ 
1318 AMATI T0070 |Nಪ್ರೊರು ಗ್ರಾಮದ ಮಡಿಸಾಲು ಹೊಳೆಗೆ 475.00|೭.ಎಲ್‌. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಪೌ/ತ್ರಿಹೂರ್ತ ಕನ್ಸ್‌ಸ್ತಕನ್‌). ಸಿಂಧುಮುರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಯು.ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, 0.00 
ಪ್ರಪಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 


ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


'ಯು.ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರ 


ಕುಂದಾಪುರ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು pp ki, 
1319 4711-01-103-1-00-140  |ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕತೆ ನೀಲಾವರ 500.00|ಯು.ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರ ಯು:ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, 0.00 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ [ಮ 
1320 4711-01-103-1-00-140 [ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನೆಸಭಾ ಕತೆ ಉಪ್ಪೂರು 500.00|೨ಖ.ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರ ಯು ರಾಜೇಶ್‌ ರಂತ. 0.31 
ಪವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ i 
PEPIN ಬಷ್ಮಾಪರ ಉಡುಪ M003 TT ONಡುi ನಿಧಾನ ಸಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾವಂಜೆ 500.00] ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರ ಯೆ:ರಾಚೇಶ್‌ಕಾರೆಂತ್‌. 000 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
¢ 
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ಆಂದಾಜುಪೌತ್ತ ಚಿಂಡರ್‌ನಫ್ಸ್‌ಧಾಗವೆ೬ಸದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರ ಟೆಂಡರ್‌ ಆರಗೀಕಾರವಾದೆ 


ಸ್‌ 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ ಹೆಂತೆ ಪರಾ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಸಗ 
7 § E) [0 I [F 
ಕೆ 500.00|ಯು.ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರ ಯು:ರಾಚೇಶಕ್‌ ಕಾರಂತ್‌; 571.90 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕತಾರ್‌ ಸವನ 500.00|೭-ಎನ್‌. ನರನಿಂಪ ಮೂರ್ತಿ (ಪೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್‌ನ್‌, ಸಂಧುಡುರ್ಣಾ ಮತ್ತಾ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, 57466 ks ಸತ 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಯು.ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
7354 500.00|೭-ಎರ್‌. ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ಪೆ ತಮೊರ್ತಿ ಕನ್‌ಸ್ಸ್‌ನ್‌. ಸಂಧುಡುರ್ಗಾ ಮತ್ತ ಯೌರಾಚೇಕ್‌ಕಂತ; 566 35) a 
ಪ್ರವಾಹ ಯಂತ್ರ 'ಯು.ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
1325 4711-01-103-1-00-140 ಕಲ್ಯ್ಮಾಣಪೈರೆ ಗ್ರಾಮದೆ ಮಾಡುತೋಾಕ್ಣ ನ £ ಸಿಂಧುದುರ್ಗಾ ನ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, 56761 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಂದಾಪುರ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
THOTT TON 8S 450.00|೭.ಎಲ್‌. ನೆರಂಹ ಮೊರ್ತಿ ಪಗತಿಮೊರ್ತ ಕನ್ಸ್‌ಸ್ಥಕ್ಷನ್‌), ಸ೦ದುದರ್ಗಾ ಹುಕಾಜೇಕ್‌ ಕಾರಂತ್‌ 498 68 ಪಾರ್ಣಗೊಂಡದೆ: 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಯು.ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ 
THOTT |8್ತಂಕ ಇಂದಾಣಿ ನರಿಯ ಬರದಂಡೌ ೌಸ್ಪಕನ್‌, ಸಂಧಾಡೌರ್ಗಾ ರು ರಾಜೆಹ್‌ ಕಾರಂತ್‌, 499.43 ಪೊರ್ಣಗೊಂಔಿಡೆ 


ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


'ಯು.ರಾಚೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ 


4711-01-103-1-00-140 


ಗ್ರಾಮದ ಪಡು ಎಂಬಕ್ಷ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


475.00|ಬಿ.ಎಲ್‌. ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ (ಮೆ। ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಕನ್ಸ್‌ಸ್ಪಕ್ಷನ್‌). ಸಿಂಧುದುರ್ಗಾ ಯು.ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌,» 0.00 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯು.ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
TH-O-I0 31-00-140 ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 500.00|ಯು.ರಾಜೀಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಯು.ರಾಚೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, 0.00 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಡವೂರು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಮಾಡಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
A7HN-01-103-1-00-140 ಸ ಪ್ರೀ ತ 500.00|[ಬಿ.ಎಲ್‌. ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ (ಮೆ। ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಕನ್ನ್‌ಸ್ಪಕ್ಷನ್‌). ಸಿಂಧುದುರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಯು.ರಾಚೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, 351.88 ie 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಣದಿಯಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾ ಯು.ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ 
ನಡಾ ನಧನ ತ ವ್ಯಾಣಪಕ 500 00|55ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರ KW ಂ೫ುಕಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, 570.00 000 iiss 
[ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ 
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
470-01-103-1-00-140 ಕುಂದಾಪುರೆ ಯು.ರಾಚೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, 0.00 ವ್‌ 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುಂದಾಪುರ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಉಡುಪ ಉಡುಪ ಉಡುಪ TAO [dnd BX ಂಹಾರಕಾಚೆಕ್‌ ಕಾರಂತ್‌. 000 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಂದಾಪುರ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ 470-01-103-1-00-140 ಉಡುಪಿ ವಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷತ್ರ ಉದ್ಯಾವೆರ ಯು.ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, 000 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಃ ಪಡುಕೆರೆ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಕುಂದಾಪುರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಉಡುಪ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ 4711-01-103-1-00-140 ಉಡುತ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷತ್ರ ಯು.ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, 0.00 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕುಂದಾಪುರ ಪಗತಿಯಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 


ಉಡುಖ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ 4702-00-101-5-02-139 134ನೇ ಕುರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಜೂರುಬೆಟ್ಟು 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ [ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುವಿನ ಎಡದಂಡೆ 
ಮತ್ತು ಬಲದಂಡೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


271.53) 271.49 


1337 |ಉಡುಪಿ ಉಡುಪ ಉಡುಪ 02-00-057 |ಶಲುವ್ಳ್‌ ಗ್ರಾಮೆದೆ ಹಾಲಡ್ಕೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ 100.00|ಶೀ ಆಜಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕ್ಲಾಸ್‌-! ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೆಂಗಳೊರು ಅಜಿತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕೆಟ್ಟ 
ಪಶ್ಲಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುವಿನ ಎಡದಂಡೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು 


[ಬಲದಂಡೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


104.92| 104.88 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ: 


126 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಪೊತ್ತ 


'ಚಂಡರ್‌ನಕ್ಲ್‌ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


K 


6 7 


4702-00-101-5-02-139 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 


೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗ'ಪೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷೆರಾ 


ತ 


ನಂಚಾರು ಗ್ರಾಮರ್‌ವತನೀರಾಕ್‌ 
ಸೀತಾಪದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


4702-00-101-5-02-139 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 


824 00|ರೀ ಮು. ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌. ಕುಂದಾಪುರ 


ನಂಚಾರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬರಮಕ್ಕಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ 
ಸೀತಾನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


478.00|ರೀ ಯು. ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರ 


4702-00-796-0-00- 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ, ರಾಜೇಶ್‌ ನಾಯ್ಕ 
ಬಿನ್‌ ಅಚ್ಚುತ ನಾಯ್ಕ, ಇವರ ಕೃಷಿ 
ಭೂಮಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


12'00|ಪಜ್‌. ರವಿರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟ 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, 
ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ, 
ಉದ್ಯಾವರ. 
ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ 

ಶಿರಸಿ, 

ಚೇತನ್‌. ಆರ್‌, 
ಉಡುಪಿ 


4702-00-101-1-07-139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-5-02-139 


ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 


9 10 IW 12 14 
917.90 0.00 ಪ್ರಾರಂಭಸಚೀಕು. 
531.95 0.00 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಚೌಕು: 
3 


ಕುಂದಾಪುರ/ಪ್ರಭಾಕರ ರಾಷ್‌ 
ಕುಂದಾಪುರ 


ಕಾಪು ವಿಧಾನೆ ಸಭಾ ಕತೆ ಉಚ್ಚಿಲ 
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರೆಯ 


py 
ಎಂ. ಸುರೇಶ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಡುಪಿ 


200.00|ದಿನೇಶ್‌.ಎಂ.ಹಗ್ಗೆ. ಕುಂದಾಪುರ 


4702-00-789-0-00- 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


4702-00-789-0-00- 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜಸಣೆ 


12.00|೨ಶೋಕ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಶಟ್ಟಿ, ಉಡುಪಿ 
ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ, ಶಿರಸಿ 
ಬಿ.ಎಸ್‌ ಕುಂದರ್‌, ಉಡುಪಿ 


ನೀರಾಪರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


175.00|೮ಜತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಾಂತನ್‌ಸಕನ್ಸ್‌. ಬೆಂಗಳೊರು. ಕೃಷ್ಣ ಮೊರ್ತಿ ಭಟ್‌, ಉಡುಪಿ'ಮತ್ತು 


11.65| ಪೋ್ಜಗೂಂಡಿ 
0.00 
0.00 


0.00] ಪೂರ್ಣಗೂಂ: 


| EK 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಡಿದ. 


ಬೃರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುತ್ಯಾರು ದರ್ಪಾಸು 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಹರಿಜನ ಇವರ ಕೃಷಿ 
ಭೂಮಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾಪರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


0|ಅಶೋಕ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟ. ಉಡುಪಿ 
ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ, ಶಿರಸಿ 
ಬಿ.ಎಸ್‌ ಕುಂದರ್‌, ಉಡುಪಿ 


A702-00-789-0-00- 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


ವೈಕಂಪ್ಸ್‌ 'ಗ್ರಾಪಂಕೀ'ಹರಜಜನ್‌ 
ಬೆಳಿಯ ಹರಿಜನ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ 
ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


12.00|ಸದಾಮಂಯ್ಯ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 
ಸುಧೀಂದ್ರ, ಕುಂದಾಪುರ. 


7702-00-789-0-00- 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


4702-00-789-0-00- 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


ಪೌಷ್ಸರಚಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಷುಡ್‌ಕಾಂಡಾಡಿ`ಠಾಲೆ 12.00|ಸಿದ್ರಾಮುಯ್ಯೆ 

ಬಳಿ ಶೀನ ಹರಿಜನ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಶಿರಸಿ, 

ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟಿ, ಉಡುಪಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ರ್ಪ್ಕೌಾಂಲಗ್ರಾಪರ್‌ರಾಜುಸಕ್ಕೆ ಇಷರ 
ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ 
ಶಿರಸಿ, 
ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ. ಉಡುಪಿ 


ಪರರು 'ಗ್ರಾಮಡೆ'ಗಣಪೆ ಹತ್ರಷೈಲು 
ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


12.00|ಸಿದ್ರಾಮಂಯ್ಯ 
ಶಿರಸಿ. 
ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ. ಉಡುಪಿ 


4702-00-T89-0-00- 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


ಪರ್ಷಾರು ಗ್ರಾಪುದ ಮುದ್ದೆ ಹರಿಜನ 
ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


12.00|ಸದ್ರಾಮಯ್ಯ 
ಶಿರಸಿ, 


ಆರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟ. ಉಡುಪಿ 


[ಸ 


702-00789000 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


ಪರ್ಕ್ಷೂರು ಗ್ರಾಪಂರಾಮ'ಕೋಂ ಶೇಖರ 12:00[ಸರಾಮಂಯ್ಯೆ, ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 
ಪಾಡಿಗಾರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ತೆರೆದ ಸುಧೀಂದ್ರ. ಕುಂದಾಪುರ. 
ಬಾವಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


11.58 0.00 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
10.50] 0.00 ಪ್ರಾಕಾಣಸಪ್‌ಪ 
ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯೆ, ಶಿರೆಸಿ 11.20 0.00 
ಸದ್ರಾಮಾಯ್ಯ ಶರನ 11.20| 0.00 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ, ಶಿರೆಸಿ 11.20) 0.00 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸಿದ್ರಾಮೆಯ್ಯೆ. ರಸ, 11.20 0.00 ವಿಘಲವಾಗಿಡೆ 
ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ, ಶಿರಸಿ 10.50 0.00 ಪಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
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ಕ್ರಸಂ: ಷಕ್ಸೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತ್ರ CRT ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಆಂದಾಮ'ಪೌತ್ತ ಚಿಂಡರ್‌ನನ್ಲ`'ಭಧಾಗವನಸದಗಾತ್ತಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಚಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾಡೆ ಕಾಮೆಗಾರ3 ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಸೊರ್ಣಗೊಂಡ 
733] ನನ TTA |ನಕಡ್ಕ್‌ ಗಾವುದ ಸಜಾ ನಾಂಸ್ಯ 10.00|5ಕೊಕ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ತೆಟ್ಟ ಉಡುಪ ೋಕ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ತಟ್ಟಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ |ಕನತಾದೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ತೆರೆದ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಹರಸಿ, 


ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


FETS) OMEN ನನರ ನಾರ್‌ ನವ್ಯಾ 7500/58 ನಾಕ್‌ ಣ್ಣ ನ ನಷಾರ್‌ ಇಟ್ಟ ಷೊರ್ಣಗೊಂಡ Sica 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ |ಮರಾರಿಕೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ 
ಭೂಮಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ಶಿರಸಿ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


FERNS > TOT O07 ಕಷ್‌ ಗ್ರಾ ಕರಾಾನ್‌ ಪಸ 10.00|5ಶೋಕ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕಟ್ಟ ಉಡುಪ ಮಾರ್‌ತಟ್ಟ, ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 
123 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ [ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬಾಯಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ 
ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಶಿರಸಿ, § 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


1 


4702-00-101-5-02-139 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 


300.00|. ಸದಾನಂದ ಶಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ 


4702-00-101-5-02-139 


75.00|5ಯೆಶೀಲ `ನಾರಾಯೆಣ"ಕೆಟ್ಟ `ಘಟಪ್ರಧೆ ಗೋಕಾಕ್‌, ಸನತ್‌ ಹಗ್ನನಂದಾಪಾರೆ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 


ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪುಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 


[5 


ಪೊರ್ಣಗಂಡದೆ' 
ಪೊರ್ಣಗೂೊಂಡಿದೆ: 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡರದೆ: 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


17354 |ಸಡ್‌ಖಿ 
1355 | 


1357 


4702-00-101-5-02-139 


ಜಯೆಕೀಲ'ನಾರಾಯಣ"ಕೆಟ್ಟಿ `ಘದಪೆಭ ಗೋಕಾಕ್‌ ಸುನಿತ್‌'ಹಗ್ಗಸಂದಾಪುರ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 


ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 


ಣೌ ಹೆ ಸುನೀತ್‌ ಹಗ್ಗ, ಕುಂದಾಪುರ 
ದೋಣಿಕಡವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


T0200 100-5 -02-3 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 


ಕಡೆಲಗ್ರಾ 'ಪರ"ವ್ಯಾತ್ತಂ 
ಗ್ರಾಮದ ಹೊಯಿಗೆ ಜೆಡ್ಡುಕೋಟಿ ಪೂಚಾರಿ 
ಮನೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟು 


ಜಯೆಕೀಲ`ನಾರಾಯಣ3ಟ್ಟ `ಚಿಳಗಾಪಿ 


ನರ್ಲಾಲು' ಗ್ರಾಮ 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಳೆ ಉಪನದಿಗೆ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


5 ಶಿರ್ಲಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಳಗಿನ ಮನೆ ಸಾಧು 150.00 
ಪೆಶ್ಚಿನ ಜನೆ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು 
ಸ. By 5 65.00 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ [ಅಮೀನ್‌ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು 
ವರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
1361 [ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕೆ' ಕಾರ್ಕ 4702-00-101-5-02-139 | ns Mf $ 160.00|ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ ಟ್ರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸುನಿತ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ ಕುಂದಾಪುರ 


ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 
1362 [ಉಡುಪ ಕಾರ್ಕಳೆ ಕಾರ್ಕಳ 4702-00-101-5-02-139 | ಗಾಮ ರು (ಪರಪ್ಪಾಡಿ) 170.00|ಶೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸುನಿತ್‌ ಹೆಕ್ಗೆ ಕುಂದಾಪುರ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


1363 [ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ 4702-00-101-5-02-139 ಟ್ಟಿ ಗಾಮದೆ ಹಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಬಡೆಗುಡ್ಡೆ 100.00|ಶೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪೆಬಾಕರ ಶೆಟ್ಟ ಹುಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸುವಿತ್‌ ಹಗ್ಗ, ೦ದಾಫ ಪಿ. |» ್ಸ 108.96 68.36] ಪೂ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


1358 ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟ ಚಳಗಾಪ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ. 


ಯೆಶೀಲ'ನಾರಾಜಿಣ'3ಟ್ಟ`ಚಳಗಾವಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ 163.43 


[Z| 


ಜಯಶಲ'ನಾರಾಯಣ'ತೆಟ್ಟ ಚಳಗಾ ನಾರಾಯಣ ತಟ್ಟಿ | "70.81 


ಹುಬಳ್ಳಿ 17431 


ಆರ್‌. 3ಟ್ಟ `ಹಬಳ್ಳಿ 185.21| 161.42 


೯ಗೂಂಡಿದ 


1364 ಉಡುಖ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ 4702-00-101-5-02-139 |ಮಿಯ್ಸಾರು ಗ್ರಾಮದ ಪೊರ್ಣಟ್ಟಿ 75.00|[ಶೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪೆಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸುನಿತ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ. 81.70 029] Z್ಣಗೂಂಡಿದ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಣಿಗೆ ಮನೆ ಬಳಿ 
ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
1365 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳೆ ಕಾರ್ಕಳ 7707-00-01-5-02-85 |Sುಯ್ತಾರು ಗ್ರಾಮದೆ ಗುಂಡಾಜಿಟ್ಟ 75.00|ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸುನಿತ್‌ ಹುಗ್ಗೆ, ಪಿ. ) 81.71 0.28] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲ್ಯ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


1366 [ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕೆಳೆ ಕಾರ್ಕಳೆ 0S IIT ಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡಾಜೆ ಗರಾಬಿ 100.00|ರೀ ರಾಘವೇಂದ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೆಟ್ಟ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸುನಿತ್‌ ಕುಗ್ಗೆ., ಕುಂದಾಪುರ ರ್‌ಪಿಕಟ್ಟ ಹುಬಳ್ಳಿ 108.94] 65.76] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲ್ಯ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಕ್ರಸಂ ಜಿಕ್ಪೆ ತಾಲ್ಲಾಕ | ಮಕ್ಸತ್ರ ಪ್‌ ರಶೀರ್ಷಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಆಂಪಾಜು`ಮೊತ್ತ ಟಂಡರನಶ್ಲ`' ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗತ್ತಗವಾಕರ ಹಸರು ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೇಕಾರವಾದ ತ್ರ ಪಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸ ಪ್ರತಹಕ್ತ 
7 p) 3 F] ಸ [ 7 [] 10 ) 3 14 
1367 [ಉಡುಪ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ 0200325 |ರoಜಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಉಡರಡ್ಡ ವಳ ಸಪ 80.00|ರೀ ರಾ: ಪ್ರಧಾಕರ'ಕೆಟ್ಟ `ಹುಬ್ಬ್ಳಿ ಪುತ್ತು ಸುನತ್‌'ಹ್ಷ `ಕಂದಾಷುಕೆ ಆರ್‌.ಪ.`ತೆಟ್ಟ`ಮಬಳ್ಳಿ 87.15| 81.39] ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
1368 ಉಡುಪ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳೆ OTANI |ರoಜಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು ಬಳ 70.00|ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ ತೆಟ್ಟಿ `ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ `ಮತ್ತು ಸುನಿತ್‌'ಹೆಗ್ಗೆ `ಂದಾಪುರ ಆರ್‌ಎ. `ತೆಟ್ಟ`ಹಬಳ್ಳಿ 76.26| 62.08 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
1369 ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ OTANI ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮರಮೆಲ್ರೆ ಬಳ 75.00|ರೀ ರಾಘಪೇಂತ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ ಕಟ್ಟ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ "ಮತ್ತು ಸನತ್‌ 'ಹೆಕ್ನೆ `ಂದಾಪುಕ ಆರ್‌. `ತೆಟ್ಟ`ಹೌಬಳ್ಳಿ 81.71|  5409| Sೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
1370 (ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕೆಳೆ 4702-00-101-5-02-139 ಸನೆಜಾನೆಕಿಬೆಟ್ಟು 90.00|5ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸುನಿತ್‌ ಹೆಕ್ಟೆ ಕುಂದಾಪುರ ಆರ್‌.ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಬಲಳ್ಳಿ 98.05] 94.40 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
1371 ಉಡುಪ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ AOI |Sರ೯ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಳಪೈಮ ಬಳಿ 80.00|5 ರಾಘಪೌಂಡ್ರೆ`'ಪೆಧಾಕರ`ಠೆಟ್ಟ `ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸುನಿತ್‌ಹಗ್ಗೆ ಹಂದಾಪರ ಆರ್‌ ಪ. ತಟ್ಟ`ಹಬಳ್ಳಿ 8713) 8346 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
1372 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ¥702-00-101-5-02-139 ಕೆ ಗ್ರಾಮೆದೆ ಛಾವೆಡಿ ಅರಮನೆ ಸದಾನಂದ ಶಟ್ಟಿ, 8.ಸದಾನಂದಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ 70.81 63.87 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಎದರು ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
7373 NSS ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕ 0005-5 |r ಗ್ರಾಮದ ರಯಾಲ್‌ಬಿಟ್ಟು ಬಳೆ ಸದಾನಂದಕೆಟ್ಟ `ಕುಂಡಾಪುಕೆ 8ಸೆದಾನಂದೆಕೆಟ್ಟ ಕಂದಾಪುಕ 59.92 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
7374 SE ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ಈದು ಗಾಮದ ಶಾಂತಿಪೆ ಸದಾನಂದ ತೆಟ್ಟ `ಕಂದಾಪುಕ ಸೆಡಾನಂದತೆಟ್ಟ`ನಂದಾಪುಕ 136.18 
ಕಿಂಡಿಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
1375 [ಉಡುಪ ಕಾರ್ಕ ಕಾರ್ಕಳ TOTS [aC ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತು ಬಳ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಸದಾನಂದ ಕೆಟ್ಟ `ಕುಂದಾಪುಕೆ ಕಸದಾನಂಡಶೆಟ್ಟಿ `ನಂದಾಪಕ 81.71 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ 4702-00-101-5-02-139 |ಸಾಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರದ ಮನ ಸವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕುಂದಾಪುರ 8.ಸದಾನಂದಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ 163.41 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕಾರ್ಕಳ 1702-0001525 ಮುಂಡ್ಕೂರು ಗಮದ ದಡ್ಡು ಬಳ 95.00|ಪಸಂತ ಆರ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ಪೆಸಂತ್‌ಆರ್‌ಪಗ್ಗ'ನಂದಾಪುಕ 103.49 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ' 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕಾರ್ಕಳ 0200-03 IT- |ಮಲ್ಲಡ್ಡ ವರ ಪಟ್ಟ ಮಾರ್ಷಲ್‌ 55.00|ವಸಂತ ಆರ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ವೆಸಂತ್‌.ಆರ್‌ಪೆಗ್ಗ ಕಂದಾಪುಕೆ 50.89 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ [ಪಾಸ್‌ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು 
ವರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕಾರ್ಕಳ 02-00-052 |Eಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎರಡ್ಡಾಲಾರಸ್ತೆ 150.00|3ಸಂ8 ಆಕ್‌'ಹೆಗ್ಗೆ 'ನಂದಾಪಕ ಪೆಸಂತ್‌.ಆರ್‌ಪೆಗ್ಗೆ ಹಂದಾಪ 163.38 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 3 
ಕಾರ್ಕ್‌ NTMI ANS Fa ಗಾನದ ಪರಾದಾಡವಡ್ಗ 110.00|ವಸಂತ ಆರ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಸಂತ್‌.ಆರ್‌.ಹೆಗ್ಗೆ ಕುಂದಾಪುರೆ 119.84 
NS Feed K ಮ KE 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ದಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ F ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕಾರ್ಕಳ 4702-00-101-5-02-139 |ಬಳ್ಗಣ್‌ ಗ್ರಾಮೆದೆ ಬರ್ಮಸಗುತ್ತು ಬಳಿ 60.00|ವಸಂತೆ ಆರ್‌ ಹಗ್ಗ, ಕುಂದಾಪುರ ಪೆಸಂತ್‌ಆರ್‌ಪೆಕ್ಟೆ ಕುಂದಾಪುರ 65.36 023] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
್‌ TR HTNSTT TTT FSS ದಾ — 
ಕರ್ಕಳ O05 IIT |ನ್ಥ್‌ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಜೂರುಡತ್ತದೈರ 70.00|ಕಮೆಲ್‌ ಕೋಕ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ ಕುಂದಾಪಕ ಕಮಲ್‌ 8ತೋರ್‌ಹ್ಟ 76.26 0.26] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕುಂದಾಪುರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕಾರ್ಕಳ ಪ್‌ ಗ್ರಾಮರಕಡೆಪುವಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ 100.00|ಕಮಲ್‌ ಕತೋರ್‌"ಹೆಗ್ಗೆ `ಕುಂಡಾಪುಕ ಕಮಲ್‌ ಶೋರ್‌ಹ್ಷ 108.೨5 037 ಪಾರ್ಣಗೊರಡಿರೆ: 
ಪಶ್ರಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಂದಾಪುರ ’ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
¢ 
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ತಾಲ್ಲಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ"ಹೆಸೆರು ತ್ತೆ ಂಡರ್‌ನ್ಲ`ಧಾಗವಹಸರ'ಗುತ್ತಗದಾರಕ ಹರ ಟಿಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಸುತ್ತಗಷಾತ್ತ ಪೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
3 4 [) [0 TT 
ಕಾರ್ಕಳ ಕ 4702-00-101-5-02-139 90.00|ಕಮಲ್‌ ಕಶೋರ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ ಔಂದಾಪೌಕೆ re 9806 ia 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಡುಕಿರಿಬೆಟ್ಟು ಅರ್ಜಿ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ¥ 
ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಾರ್ಕಫ ಕಾರ್ಕಳ ಸ್‌ ಗ್ರಾಪಡ ಸಪರ ಎಂಬಕ್ತಸಪಾಕಕ ಕಶೋಕ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ `ನಂಡಾಪುಕ ಕವಾರಕ್‌ತೋರ್‌ ಹೆಗೆ" 7081] 28.81] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. i 
ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ y 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ನೀರಗಾಷಡೆ ಮೆಂಗಳೆಬಾಕ್ಕಾರು ಕಮಲ್‌ ಕೋರ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕವರ್‌ ರ್‌ ಹಿಗೆ 147 08 6238 ಫಾರ್ಣಗಾಂಡದೆ ಮಾ p 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಶೋಜನೆ ಆಚಾರ್‌ ಮನೆ ಬಳ ಕಿಂಡಆಣೆಕಟ್ಟು ಹಂದಾಪುರ ki 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕಾರ್ಕಳ [ಕಾರ್ಕಳ OTST ರ ಗಾಮ ಬಹ್ಮ ವೈದಕ ಗರಡ ಮೆಶ್‌ ತೋರ್‌'ಹೆಗ್ಗೆ ಸಂವಾಹಕ ಕಷಾರ್‌ಇತೋರ್‌ಪಿಗ್ಸ್‌” 70.82] 5244] ಪೂರಾ ಗೂಂಡದೆ. ರ 7] 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಂಡಾಪುರ % 
ನಿರ್ಮಾಗಾ ಕಾಮಗಾಗಿ 
1388 [ಉಡುಪ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ 702-000-5035 34 53 3ನರ್‌ಗನಾತ ಮಾ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ i 
1389 [ಉಡುಪ ಕಾರ್ಕಳೆ ಕಾರ್ಕಳ I702-00-101-5-02-139 5350 EET EEA — — 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ | k 
1390 |NEBS ಕಾರ್ಕಳ [ಕಾರ್ಕಳ ಮೆ! ?ಘವೇಂದ್ರೆ ಶೆ ್ಸ ; ಟ್ಟ ಕುಂದಾಪುರ 9394 034] ಪಾರ್ಣಗಣಂಡಿದೆ K 1 
ಪಾಪುದೊಟ್ಟು ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
7391 [NSS ಕಾರ್ಕಕ ಕಾರ್ಕಳ TIAN |2ರ್ಷತ್ಷಾರು ಗಾವುದ ಮಮ್ಮಕಾ ET EET EE 
ಪಶ್ಲಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ರು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
7392 [NES ಕಾರ್ಕಕ ಕಾರ್ಕಳ TOONS ITS |2ರ್ಷತಾರು ಗ್ರಾಮದ ವಾಠೆಮನೆ ಬಳ ಫಾವಾಪಕ TE OE EAT -— 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ | | 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
1393 ಉಡುಪ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ TOMI SNS SRN To § 70.00|ದನೇಶ ಎಂ: ಹೆಗ್ಗೆ. 'ಕಂಡಾಪುಕೆ" § es 2 2464] Sರ೯ಗಣಂಡಿದೆ| WE Nay 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
1394 |ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕೆಳೆ ಕಾರ್ಕೆಳೆ MTNA SITS |S ಸ್ರಾವದ ಪೊಸ್ಲಾ'ಬಳ 60.00|5ನೇತ ಎಂ ಹೆಗ್ಣ ಕಂದಾಪಕ Fee a 757 TAS ————— 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
1395 [ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕೆಳೆ 1702-00-101-5-02-139 yr 80.00|ದಿನೀಶ ಎಂ. ಹಗ್ಗೆ, ಕುಂದಾಪುರ 87.15 030] ಪನರ್ಣಗೂಂಡಡೆ ¥ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
1396 |Nಡುಖ ಕಾರ್ಕಳೆ ಕಾರ್ಕಳೆ 702-00-101-5-02-139 |ದೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಡಲ್ಲ ಬಾಬು 65.00|ದಿನೀೇಶ ಎಂ. ಹಗ್ಗ, ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ 70.81 8332] ಪಾರ್ಣಗೆನಂಡದೆ: ——— al 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಪೂಜಾರಿ ಮಣೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
1397 NES ಕಾರ್ಕಳೆ ಕಾರ್ಕ 7702-00-101-5-02-13) [ಕಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಮೆದೆ ಕುಂಟಾಡಿ ತೀರ್ಥೆಬೆಟ್ಟು 100.00[ದನೇಶೆ ಎಂ. ಹುಗ್ಗೆ, ಕುಂದಾಪುರೆ ದಿನೇಶ್‌.ಎಂ.ಹಗ್ಗ, ಕುಂದಾಪುರ 108.95 97.00] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪಶ್ರಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
1398 ಉಡುಪ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ TOON 3 [ಕಲ್ಯಾ ಗಮದ ಪೋರುಗುಡ್ಡೆ ಕಲ್ಕಂಡ ಬಳ 80.00|ದನೇತ ಎಂ. ಹೆಗ್ಗೆ ಕಂಪಾಪುಕ ದಿನೇಶ್‌ ಎಂಪೆಸ್ನೆ ಕಾಂದಾಪುಕೆ 8715] 78,27] ಪೂರ್ಣ ಗೂಂಡಿದೆ. Fi = 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
1399 ಉಡುಪ ಕಾರ್ಕೆಳೆ ಕಾರ್ಕಳೆ F702-00-101-5-02-139 |ಕಣಜಾರು ಗ್ರಾಮೆದೆ ಬೈರೆಂಚಿ ಸದಾಶಿ 100.00|ದಿನೇಶ ಎಂ. ಹುಗ್ಗ, ಕುಂದಾಪುರ ದನೇಕ್‌ಎಂಸೆ್ಟೆ. ಕುಂದಾಪುರ 108.95| 100412] ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
1400 [NEE ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕ್‌ TAT ITN ಕರಂತ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳಕ ಗದ್ದಂ 75.00|ಗೋಕುಲ್‌ ಶೆಟ್ಟ ಕಾಂದಾಪರ ಜೌಗೋಕುರ್‌ತ3ಟ್ಟ ಕಂದಾಪಕ 81.71| 6863] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. Re 


ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 


ತೋಡಿಗೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕ್ರಸಂ ಜಲ್ಲೆ ತಾಲ್ದಾಪ ಮತಕ್ಷತ ಪಕ್ಕ ಕರ್ಷಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಚಂಡರ್‌ನಕ್ಸ'ಧಾಗವನಸರ ಗುತೆದಾರರ ಪಸಹ ಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಷಾತ] ಪಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ 'ಹಂತೆ ಪರಾ 
ಫ [} kl} _ ಇ 3 5 ಸ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ ಕ 
a; 7 7 4 [3 ಸ F ] 10 IT 4 
1401 [ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳೆ 7702-00-05 |8ದಂಜೆ ಗ್ರಾಪದ ಪೆರಾರ ಮತ್ತು 70.00|ಗೋಕುಲ್‌ ಶೆಟ್ಟ ಕುಂದಾಪುರ ಕುಲ್‌ತೆಟ್ಟ ಕ ಶಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ 76.26 73.53 ನಾನ 38 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಉರ್ಕಿದೊಟ್ಟು ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
1402 [NE ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ 4702-00-01-5072-735 |ನಲ್ಲಾರು ಗ್ರಾಮದ ಷೆಹಾಲ್ಸ್‌ 60.00|ಗೋಪುಲ್‌ ಕಟ್ಟ ಕುಂದಾಪುರ ಕುಲ್‌ಶೆಟ್ಟ `ಪಂದಾಪುಕೆ 65.37) 35.20] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ 
8೦ಡಿಅಣಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
1403 |S ರ ಕಾರ್ಕಳ 702-000-0235 ಗ್ರಾಮದ ಮುಂಡೆಜಾರುಎಂಬಕ್ಟಿ 190.00|ಗೋಕುಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಡಾಪಾಕೆ ಜಿ'ಸೋನಿಲ್‌ತೆಟ್ಟ `ಸಂದಾಪಾಕ 206.99 152.30| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
1404 [ಉಡುಪ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ 1702-00-01-5-02-739 ಪಾಳ ಗ್ರಾಪಡ ಪಪ್‌ ರೇಷ್ಥಾನಡೆ 140.00|ಗೋಕುಲ್‌ ಕೆಟ್ಟ ಪಂದಾಪುಕೆ ಜಿಗೋನಿರ್‌ತೆಟ್ಟ ನಂದಾ 152.52 0.51] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಹತ್ತಿರ ಪದ್ಮಹಿತ್ಲು ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
1405 [ಉಡುಪ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳೆ 4702-00-101-5-02-139 |ಕುಕ್ಕುಂದೊರು ಗಾಮೆದೆ ದೆಂಡಿಗೆ 175.00|ಗೋಕುಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಜಿಗೋನಲ್‌ಶೆಟ್ಟ ಕುಂದಾಪುರ 190.65 0.60] ಪೊರ್ಣಗೂಂಡದೆ. 
ಸಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
1406 [ಸಡಖ ಕಾರ್ಕಳ 4702-00-101-5-02-139 [ಎಳ್ಳಾರೆ ಗ; 70.00|ಗೋಕುಲ್‌ ಶೆಟ್ಟ. ಕುಂದಾಪುರ ೀಕುಲ್‌.ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ 76.27 68.64| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
1407 [ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ 4702-00-101-5-02-139 ರು ಗ್ರಾ ್ಥ 45.00| ವಿಜಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕುಂದಾಪುರ ವಿಜಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ 40.75 0.15| ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜಣೆ ಕೊಂಬರಬೆಟ್ಟು ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂದಾಪುರ 
ಎಫ್‌.ಆರ್‌.ಪಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
1408 [ಉಡುಪ ಕಾರ್ಕಳ 4702-00-101-5-02-139 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ, ಕುಂದಾಪುರ ಫಾನ್ಸಸ್ಟ್‌ ಔಸೋಜ ಕಾರ್ಕಳ 45.57 0.21] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಫಾನಿಸ್‌ ಡಿ'ಸೋಜ, ಕಾರ್ಕಳ 
[ಕಾಮಗಾರಿ. ಗಣೇಶ್‌ ಪುತ್ರನ್‌, ಕುಂದಾಪುರ 
ಬಸ್ನಾರ್‌ ಅಹಮ್ಮದ್‌ ಬಿ.ಎ. , ಉಡುಪಿ 
ರವಿರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಚ್‌, ಕುಂದಾಪುರ 
1409 |ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ 4102-00-101-5-02-139 30.00|ರವಿರಾಜ್‌ ನಾಯ್ಯ. ಕಾರ್ಕಳ ರವಿರಾಜ್‌ ನಾಯ್ಯ, ಕಾರ್ಕಳ 29.84 0.15] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 
1410 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ 4702-00-101-5-02-139 [ಇನ್ನಾ ಗ್ರಾಮೆದೆ ಪೆಣತ್ತಗುತ್ತು ಬಳಿ ಐಸ್ಲಾರ್‌ ಅಹಮ್ಮದ್‌ ಬಿ.ಎ. ಉಡುಪಿ ಸ್ಪಾರ್‌ ಅಹಮ್ಮದ್‌ ಬಿ.ಎ, 31.68] 29.14] Srrಗೂಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಆನಂದ ಹಾಲಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಉಡುಪಿ 
1414 |ಹಡುಪ ಕಾರ್ಕಳ 4702-00-01-5-02-7359 ಇನ್ನಾ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂರ್ಪಲ ಕಟ್ಟ ಎಂಬ್‌ 35.00] ರಮೇಶ್‌ `'ಕುಷಾರ್‌ ಟ್ಟ `ನಂದಾಪುಕ ರಮೇಶ್‌ ಹಂದಾಪುರ 30.92] 11415 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ನಿಸ್ಪಾರ್‌ ಅಹಮ್ಮದ್‌ ಬಿ.ಎ. ಉಡುಪಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಆನಂದ ಹಾಲಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ § 
1412 [ಉಡುಪ ಕಾರ್ಕಳೆ 4702-00-101-5-02-139 |ಇನ್ನಾ ಗ್ರಾಮೆದೆ ಮೆದ್ದಾಣು'`ಬಳಿ ಚೇತನ್‌ ಕುಮಾರ್‌, ಶ್ರೀ ಕೈಷ್ಣ ಕಣ್ಣ್‌ಸ್ಪಕ್ಷನ್‌ & ಕನ್ಸ್‌ಲ್ಲನ್ನ್‌, ಉಡುಪಿ ಚೇತನ್‌, ಉಡುಪಿ 28.52 0.13 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ, ಉಡುಪಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
1413 NE ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ 4702-00525 ಮುಂಡ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಲ್ಬಡ್ಡ 45.00| ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್‌, ಪಂದಾಷುಕ 39.40] 36.09] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಜಿಟ್ಟುಕುಟ್ಟಿ ಬ ಭಂಡಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಗಣೇಶ್‌ ಪುತ್ತನ್‌. ಕುಂದಾಪುರ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ವ )ಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ನಿಸ್ಪಾರ್‌ ಅಹಮ್ಮದ್‌ ಬಿ.ಎ.. ಉಡುಪಿ 
ಆನಂದ್‌ ಹಾಲಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ 
1414 |ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕ ಕಾರ್ಕೆಳೆ 4702-00-101-5-02-139  [ಬೆಳ್ಗ್ಳಣ್‌ ಗ್ರಾಮೆದೆ ವಾಸಮನೌಬಳ 50.00|ಚೀತನ್‌ ಕುಮಾರ್‌, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕನ ಸರನ್‌ ೩ ಕನ್ನ್‌ಲ್ಪನ್ಸ್‌ ಉಡುಪಿ ಚೇತನ್‌ ಕುಮಾರ್‌, ಉಡುಪಿ 45.38 28.11 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ, ಉಡುಪಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
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ತಾಲ್ಲಾಕ ಮತ್ಸತ್ರೆ ಸ್ಸಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ`ಹೆಸ್‌ಕ ಅಂದಾಜರ'ಪೊತ್ತ ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲ ಧಾಗಪನಸದೆ ಗಾತ್ತಗೆದಾರರ ಪೆಸರು ಚಿಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದೆ ಸತಗ] ಪ್ಲ ಕಾಷೌಗಾರಿಯ ಹಂತ ಸ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿನೆ 
3 7 4 [) 7 § [) 10 [i [El 
ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ 4702-00-101-5-02-139 |[ಕಾಂತಾವೆರ ಗ್ರಾಮದ ಪಡ್ಗಮೇರು ಜಲಜ 50.00[ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರ 44.26 2288] ಸಾರ್ಣಗೂಂಡದೆ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ [ಪೂಜಾರ್ತಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕ ್ರು ಪಾನಿಸ್‌ ಡಿ'ಸೋಜ, ಕಾರ್ಕಳ 
ಲ್ಸ 
k ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಎ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರ ಉಡುಪಿ 
ಬನ ನ 


ನಂದ ಹಾಲಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ 


1416 [ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ 4702-00-101-5-02-139 |ಕಾಂತಾಪೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮರಕಡ ಸುಶೀಲ 50.00|[ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರ 021] ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಎ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟ, ಉಡುಪಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಅನಂದ ಹಾಲಾಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್‌-! ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಕುಂದಾಪುರ 


1417 [ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ 702-000-0575 ನರತರ ಗ್ರಾಮದ ಅರೆಂತಚೆಟ್ಟು ಬಳ 50.00|ಸಾರ್ಯಕಾಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರ 021 
ಸೆಶ್ಚಿಮಪಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿಆಣೆಕೆಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್‌ ಪುತ್ರನ್‌, ನಿಂದಾಪುರ ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಶ್ರೀ ರವಿರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಚ್‌., ಕುಂದಾಪುರ 
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್‌ ಕುಲಾಲ್‌, ಕಾರ್ಕಳ 


T707-00-0-3-07-135 ರಾವ ಗ್ರಾಮದ ಕಾನರಗಿ ಬಡಗುವೆಟ್ಟು 45.00| ಸರು ಕಾ೦ತ್‌ 
ಪಶ್ರಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಂದಾಪುರ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ರವಿರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಚ್‌ 


೧ರ್ತಿಕಾಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರ 38.18] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಉಡುಪಿ 
THOS ITS [Ld ಗಾನದ ಪೊಮ್ಮನಡಿಡ್ಡು ಮನೆ 35.00|ಗಣೀಶ್‌ ಕುಲಾಲ್‌, ಉಡುಪಿ, ಗಣೇಶ್‌ ಕುರಾರ್‌ 'ಹಂದಾಪೌಕ 3032] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಜಯರಾಮ್‌ ಸಾಲಿಯಾನ್‌ ಕಾರ್ಕಳ, 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮೆಡೆ ನೆಳ್ಲಿಕಾರು ಶೇಖರ್‌ 50.00] ಸೂರ್ಯಿಕಾಂತ್‌ ಗಣೇಶ್‌ ಕುಲಾಲ್‌, ಕುಂದಾಪುರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪಠಿಮವಾಹಿನ ಜನೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಂದಾಪುರ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಗಣೇಶ್‌ ಕುಲಾಲ್‌ 
ಕಾರ್ಕಳ 
TEMA SITET | ಗಾವುದ ಎಳಾಳ ಜಯಂತ ಮನ 100.00|ಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಕಟ್ಟ, ಘಟಪುಧ ಗೋಕಾಕ್‌, ಸುನಿತ ಹೆಗ್ಗೆ ಹಂದಾಪುಕ ಹೊರ್ಣಸೊಂಡಿಡೆ' 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಬಳ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 


4702-00-101-5-02-139 [ಬ್ರಿ ಗಾಮದೆ ಜರುವತ್ತು ಎಂಬಕ್ಲ 120.00|ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಟ್ರಿ ಘಟಪಭೆ ಗೋಕಾಕ್‌, ಸುನಿತ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ , ಕುಂದಾಪುರ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 


ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ 
ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕ 


7707-00052 [ನಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಾನರಿಂ 140.00 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಉಪನದಿಗೆ ಓದೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕುಂದಾಪುರ ಸುನೀತ್‌ ಹಗ್ಗ, ಕುಂದಾಪುರ 


cL 
[CN 
೭ 
[3 
ಕ್ರ 
Cd 


702-00-101-5-02-139 ಳೆಂಚೆ ಗ್ರಾಮದೆ ಸೀತಾನೆದಿಯ 165.00|ಜಯೆಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಘಟಪಃ ಸುನಿತ್‌ ಹಗ್ಗ, 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಉಪನದಿಗೆ ಗುಂಡುಕಲ್ಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ Wk; ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಭಾಕಃ ಳ್ಳಿ 

ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 

ಕಾಮಗಾರಿ. 


MENS NT |Sಕoತ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಾನದಂಯ 75-00|ನಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟ 'ಘಟಪ್ರಗೋಕಾಕ್‌ ಸಾನಿತ್‌ ಹೆಗ್ಣ 'ಹಂದಾಷಕೆ [ನನ್‌ ಪನ್ನ 'ಪಂದಾಷಕ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಉಪನದಿಗೆ ಮೀಸುಗದ್ದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ _ ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 

ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
OTIS II-NS |Sಳoಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಾನದಿಯ 100.00|ಬಂಶಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಕೆಟ್ಟ `ಘಟಪಧೆ ಗೋಕಾಕ್‌, ಸಾನಿತ್‌'ಹೆಗ್ಗೆ ``ಸಂದಾಷುರ [ಸಾನೀತ್‌ಹ್ಷೆ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 'ಉಪನದಿಗೆ ಕಮ್ಮ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 

ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
IMSS ವವರ ಗಾನದ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದು 150.00|ಜಯನೀಲ ನಾರಾಯಣ ಕೆಟ್ಟ ಘಟಪ್ರಭ ಗೋಕಾಕ್‌ ಜಯಶೀಲ'ನಾರಾಯೆಣ'3ೆಟ್ಟಿ, 163.38 0.54] ಪೋರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 
ಪಶಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಜೆಳಗಾವ 

ಕಾಮಗಾರಿ. 
TOMS NTN |5ವDುರ ಗಮದ ಮುಕ್ಕಾಡೆ 155.00|ಜಯಶೀಲ ಸಾಕಾಯಿಣ'3ಟ್ಟ `ಘಟಪಧೆ ಸೋಕಾಕ್‌ ಜಯಶೇಲ'ನಾರಾಯೆಣ3ೆಟ್ಟಿ 168.84| 136 04| Zetor poಡದೆ 
ಪಶ್ಲಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಗೋನಮಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಬೆಳಗಾವ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಪಕ್‌ ರರ್ಷಕ ಕಾಮೆಗಾರಿಂಶ "ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು'ಪೊತ್ತೆ ಟೆಂಡರ್‌ನನ್ಲ`ಧಾಗವಹಸಿಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ೦ಡರ್‌ ಅಂಗಕಾರಪಾಡೆ ಗುತ್ತಗೆ ಪ್ತT7 ಪಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಹಂತೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆT ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4 A 6 7 8 £ 10 Hl] 12 13 14 
ಕಾರ್ಕಳ 1702-00-52 |5ವಪರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟಿಬಟ್ಟು ಕಮಲ 105.00|[ಜಯೆಶೀಲ `ನಾರಾಂಯಣ`ಕೆಟ್ಟ `ಘಟಪ್ರಧೆ 'ಗೊಣಾಕ್‌ ಜಯೆಶೀಲ`ನಾರಾಯೆಣ`ಕೆಟ್ಟಿ; 1714 39] 102 19| Sr ಗೂಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಮಣೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಬೆಳಗಾವ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕಾರ್ಕಳೆ 4702-00-101-5-02-139 [ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದೆ ಪುತ್ತಿಷಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ 150.00|[ಜಯನೀಲ ನಾರಾಯಣ ತೆಟ್ಟ ಘಟಪ್ರಭ, ಗೋಕಾಕ್‌ ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ. 163.34 0.51] ಪೊೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬೆಳಗಾವಿ 
ಕಾರ್ಕಳ 1702-00-10-52-15 ಮುದ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಪಡೆ ಬಕ್ಲಾಡಎಪ್‌ಚಿಟ್ಟು 110.00|ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾಕ ಕಟ್ಟ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಮೆತ್ತು ಪ್ರಭಾಕರ ಆಕ್‌ ತಟ್ಟಿ ನುಂದಾಪುರ''] ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಆರ್‌ತೆಟ್ಟ 11482] 84.64| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೀಧರ ಕುಲಾಲ್‌ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುಂದಾಪುರ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕಾರ್ಕಳ 1702-00-52 |ಮವ್ರಾಡಿ ಗಾವುದ ಕನ್ನರಬೆಟ್ಟು ವರಬಕ್ಲೆ 100.005 ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ ಕಟ್ಟ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೆತ್ತು ಪ್ರಭಾಕರ ಆರ್‌ ತಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರೆ |ಪ್ರಭಾಕರ್‌ 'ಆರ್‌ಶೆಟ್ಟಿ. 104.38] 72.77] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕುಂದಾಪುರ 
ಸಾರ್ಕ್‌ F203 TTI [ವರಂಗ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡುಕುಡೂರು 195.00|ಕಪಲ್‌ `ಕಶೋರ್‌ ಹಿಗ್ಗ `ನಂದಾಪುಕ ಕಮಲ್‌ ಕಶೋಕ್‌ಸ್ಷೆ. 212.44] 191.85] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಸುಶೀಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕುಂದಾಪುರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕಾರ್ಕಳ T0005 02-35 |ಡರೆಂಗ ಗಾವುದ ಮುಟ್ಟುಪಾಡ ಕೊಳಕ 160.00|ಕಮಲ್‌ ಕತೋರ್‌ ಹೆಣ್ಣ 'ಹಂದಾಪುರೆ ಕಮರ್‌ಕೋರ್‌ಸ್ಷೆ 174.32 0.56] ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಂದಾಪುರ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕಾರ್ಕಳ 1702-00-101-3-02-139 |3ರೆoಗ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಕಲ ನೀನೆ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್‌ 16.00[ಕಮುಲ್‌ ಕಶೋರ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕಮಲ್‌ ಕಶೋರ್‌ಹ್ಗೆ. 179.76 0.54] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ [ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಂದಾಪುರ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕಾರ್ಕಳ 4702-00-789-0-00- ಕಾಂತವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕರಿಯ ಮೇರ 12.50|ಸುಧೀಂದ್ರ, ಕುಂದಾಪುರ. ಸುದೀಂದ್ರ 11.15 0.00 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಚೀಪ 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಬಿನ್‌ ಶ್ರೀ ಪದ್ದು ಮೇರ ಕಾಪಿಕಾಡು ಮಸೆ ಎಚ್‌.ಎ.ರಹಿಮಾನ್‌, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಕುಂದಾಪುರ 
ಯೋಜನೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸುಕುಮರ್‌ ಬಿ, ಉಡುಪಿ. 
ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಸ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ. 
Ror vn Mk 
ಫೌಲಧ್ಯ;ಜದಗಿಸುವುದು; ಫಾನಿಸ್‌ ಡಿ'ಸೋಜ (ಡಿ'ಸೋಜ ಇಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ). ಕಾರ್ಕಳ. 
ಕಿನ್ನಿ ಮುಲ್ಕಿ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯಕ್‌ (ನಾಯಕ್‌ ಇಲೆಕ್ಟಿಕಲ್‌), ಉಡುಪಿ. 
- 
ಕಾರ್ಕಳೆ 4702-00-789-0-00- ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದೆ ನಿಂಜೂರು ಚಿತ್ರೆಬೈಲು 12.50| ಸುಧೀಂದ್ರ, ಕುಂದಾಪುರ: ಸುದೀಂದ್ರ 11.15 0.00 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಜೀಕ" 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ದರ್ಪಾಸು ಬಳಿ ಚಿಂಗ ಹರಿಜನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಎಜ್‌.ಎ.ರಹಿಮಾನ್‌, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಕುಂದಾಪುರ 
ಯೋಜನೆ ಜಾತಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಸುಕುಮರ್‌ ಬಿ, ಉಡುಪಿ. 
ತರ ದಿ ರಿ ಸೌಲಭ ಸ: 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ. 
ಫ್ರಾನಿಸ್‌ ಡಿ'ಸೋಜ (ಡಿ'ಸೋಜ ಇಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌). ಕಾರ್ಕಳ. 
ಕಿನ್ನಿ ಮುಲ್ಕಿ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯಕ್‌ (ನಾಯಕ್‌ ಇಲೆಕ್ತಿಕಲ್ಸ್‌), ಉಡುಪಿ. 
- 
ಕಾರ್ಕಳ 4702-00-789-0-00-— ನಲ್ಲೂರು ಗಾಮದ ಕರತಪಾರೌಪೆಜಾತ 12.00 ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ, ಶಿರಸಿ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ, ಶಿರಸಿ 12.29 0.00 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ 
ಯೋಜನೆ [ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಕಾರ್ಕಳ 4702-00-789-0-00- ಕರ್ವಾಕೆಗ್ರಾಮರ್‌ಮುಗರ್ಣಳ ಪೆಜಾತಿ 12.00[ನಾರಾಯಣ ಕೆಟ್ಟ. ಉಡುಪಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟ. ಉಡುಪಿ 11.56 0.00] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ 
ಯೋಜನೆ [ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಕಾರ್ಕ 4702-00-789-0-00- 'ಮರ್ಣಿ ಗ್ರಾಮದ ನೇಲ್‌ನೆಕ್ಕರೆ ಪ.ಜಾತಿ 12.00|ನಾರಾಯಿಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ 11.56 0.00| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ 
ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಕಾರ್ಕಳ 4702-00-789-0-00- ಬೆಳ್ಳೆಣ್‌ ಗ್ರಾಮದೆ ಶಾಂತಿಕೆರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ 12.50|ಸುಧೀಂದ್ರೆ, ಕುಂದಾಪುರ. ಸುದೀಂದ್ರ 11.15 0.00 ಪ್ರಾಕಂಭಸವೇಪ 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಸುರೇಶ್‌ ಸಮಗಾರ ಬಿನ್‌ ಬಾಬು ಕಿನ್ನಿ ಮುಲ್ಕಿ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯಕ್‌ (ನಾಯಕ್‌ ಇಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌, ಉಡುಪಿ. ಕುಂದಾಪುರ 
ಯೋಜನೆ ಸಮಗಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಎಚ್‌.ಎ.ರಹಿಮಾನ್‌, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. 
ಭೂಮಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ಸುಕುಮರ್‌ ಬಿ, ಉಡುಪಿ. 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ ಒದಗಿಸುವುದು. 4 
H 6 ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ. 
ಲಾ; ಕಾ ಇ ವಾ ದಾ ಕ್‌: | 
ಸಾರ್ಕ್‌ Pipe ವರ್ಪಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಪಳ ಕಂಭಷಕ್ಕ್‌" 1200|ಸರಾಪಾಯ್ಯ 5ರಸ ನಾರಾಯಣ ಕೆಟ್ಟ. ಸಿದ್ರಾಮೆಯ್ಯೆ, 5ರ; 11.02 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವಶೀಷ ಘಟ 


ಯೋಜನೆ 


ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ 
ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಉಡುಪಿ 
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ಕ್ರಸಂ. ಷೆ ತಾಲ್ಲೂ; ಮೆಕಕ್ಷೇತ್ರೆ ಕ್ಸ್‌ ಕರ್ಷಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಪೌತ್ತೆ ಚಂಡರ್‌ನಕ್ಷ ಭಾಗವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಸರ ಚಿಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗಮೌತ್ವ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
1 3 3 F] 3 [) 7 [] 17 
1443 |ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳೆ ಕಾರ್ಕಳೆ 4702-00-789-0-00-— ನಿಟ್ಟೆ 'ಗ್ರಾಮದೆ ತಾರಾನುಗ್ಗಹೆ ಬಜಕಳೆ 5.00|ಫಾನಿಸ್‌ ಕಸೋಜ 4.67 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಸಾಧು. ಬಿ, ಬಿನ್‌ ಶ್ರೀ ದಿ.ಚಿಂಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ (ಡಿ'ಸೋಜ ಇಲೆಕಿಕಲ್‌) 
ಯೋಜನೆ [ಜಾತಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕಾರ್ಕಳ, ಎಂ.ಎ. ವೀರಭದ್ರಾಚಾರ್‌ (ಜಯ ಮರ್ಗಾ ಎಲೆಕ್ಸಿಕೆಲ್‌), 
[ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಸೂರು ನ 
ಒದಗಿಸುವುದು. ೪: 
1444 NOS ಕಾರ್ಕಫ ಸಾರ್ಕ್‌ 12.00|ದಾನಾಯ್ಯ ಶಿರಸಿ, ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟ ಉಡುಪಿ 11.02 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವ ರಚನೆ ಮತ್ತು 
ಯೋಜನೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲ ಸೈ ಒದೆ ಸುವುದು. 
1445 |Nಡುವ ಪರ್ಕ ಕಾರ್ಕಫ TOOT |ನಟ್ಟ ಗಾಮ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಕ್ರಮ ಡಲ 7745 ನಧೀಂದ, ಪಂದಾಪಾರ. ಸಾದಾಂದ್ರ 1115 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕೆ ಮೇರ ಕೋಂ ದಿ. ಅಪ್ತು ಮೇರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಿನ್ನಿ ಮುಲ್ಕಿ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯಕ್‌ (ನಾಯಕ್‌ ಇಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌), ಉಡುಪಿ. ಕುಂದಾಪುರ 
ಶೋಜಸಣೆ ಜಾತಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಎಚ್‌.ಎ.ರಹಿಮಾನ್‌, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಮ್‌ 
ಮುಖಾಂತೆರೆ 9 ಸುಕುಮರ್‌ ಬಿ, ಉಡುಪಿ. 
ಒದಗಿಸುವು 
ಒದಗಿಸುವುದು. ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ. 
¥702-00-789-0-00- ಸೊಡೆ ಗ್ರಾ ಕಾಳವಕ್ಕೆ ಬಳಿ 5.00[ಫಾನಿಸ್‌ ಕ್‌ಸೋಜ ಫಾನಿಸ್‌, ಕಾರ್ಕಳ 4.67 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮಾಯಿಲ ಬಿನ್‌ ಮೊಡಂಕಿಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ (ಡಿ'ಸೋಜ ಇಲೆಕ್ಸಿಕಲ್ಸ್‌) 
rh 
ಯೋಜನೆ ಜಾತಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕಾರ್ಕಳ, ki 
[ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಂ.ಎ. ಪೀರಭದ್ರಾಚಾರ್‌ (ಜಯ ದುರ್ಗಾ ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್‌), 
ಒದಗಿಸುವುದು. Fs) 


ಮೈಸೂರು 


12.00|*ದಾಮಯ್ಯೆ ಸಿದ್ರಾಮಂಸ್ಕಿ 5ರ 11.02 600] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಶಿರಸಿ, 
ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ, } 
ಉಡುಪಿ 


12.00|ಸಿದಾಮೆಯ್ಯ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ, ಶಿರಸಿ 11.02 0.00 
ಶಿರಸಿ, 
ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ¥ 
ಉಡುಪಿ 
ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ರಿರಸಿ 11.97 1.08 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಉದ್ಯಾವರ, f 
ಅ | 
ಶಿರಸಿ, 
702-00-706-0-00- ಇರ್ವತ್ತೂರು ಗಾಮೆದೆ ವಿಠಲ ನಾಂ: 12.00|ಣಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿದ್ದೆರಾಮೆಯ್ಯೆ, ಶಿರಸಿ 11.97 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ |ಜಿನ್‌ ಬೊಗ್ರ ನಾಯ್ಯ. ಪಡ್ಡಯಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ಉದ್ಯಾವರ, 
ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ § 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಶಿರಸಿ, 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
TOTNES |ನಳಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಬಲ ನಾಯ್ಕ 12-00|ನಾರಾಯಣ ಸೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ, 3ದ್ರಾಮೆಯ್ಯೆ 5ರ, ನಾರಾಯಣ ಕಟ್ಟ ಗಡೆ - 


4702-00-789-0-00- 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ 
ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


4702-00-789-0-00- 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


ಹರಿಜನ ಮನೆ ಬಳಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ 


¥702-00-796-0-00- 
423 ಗಿರಿಜಣ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಗ್ರಾಮದ ಕೇರ ಎಂಬಳ್ಲಿ'ಔ: 
ಭೋಜರಾಜ ಗೌಡ ಬಿನ್‌. ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ 
ಬಲಾಯಿಪಾದೆ ಮಣೆ, ಇವರ ಕೃಷಿ 
ಭೂಮಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಸ, ಉಡುಪಿ 11.54 0.00 iF 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ |ಬನ್‌. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಯ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಸದನ, 
ದೂಪದಕಟ್ಟೆ ಮನೆ, ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ 
ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


OTN [ನರಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರ್ಷಳ ಕಂಡ 195.00|ಕ.ಎಂ.ರಫಿ, ಮೆಂಗಳೊರು ಕೆ.ಎಂ.ರೆಫಿ, ಮಂಗಳೊರು 20434] 203.49] ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ. oo fl 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಕಾಮಗಾರಿ. 
OTSA ISIN ರಡ ಗಮದ ಅರಣಿಪಾದೆ ಕಂಡಿ 195.00|ರೀ ಪುಹಷ್ಮಡ್‌ ಕಾ, ಕೆಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಪತ್ತ್‌ ನಿಜಯನಂಡ'ಕೆಡ್ಟ ನಂಡಾಪುಕ'|ನನಯಾಂಡ ತಟ್ಟಿ ಪಂದಾಪೌಕೆ 202.64 0.00] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ ಆ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಕಾಮಗಾರಿ 
70-00-0050 145.00[5ೀ ಮಹವ್ನರ್‌ ಕಾ3.ಎಂ, ಮೌಂಗಳಾರು ಮೌಹಷ್ಮರ್‌ಕ ನಂ, 151.95| 151.06| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಮಂಳೂರು 


134 


ಕಕ್ಕ ನೀರ್ಷ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


್ಕೆ ಅಂದಾಜು`ಮೊತ್ತ ಟಂಡರ್‌ನಕ್ತ`ಧಾಗವನಸರ ಗತ್ತಗದಾರರ ಪಸಹ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಗೆ ಷಾತ್ಪ7 ಪಚ್ಚ “ಾಮಗಾರಿಯ`ಹಂತ ಷೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡ ]ಪಗತಹಕ್ತಡೆ 
ಸ [3 7 [] KF] 10 Ni [pl 13 I] 
TOTO [INS ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ದೂರು 145.00|ಪುಹಷ್ಮೆರ್‌ ಕ3ಎಂ,ಪಂಗಳೂರು ಮಹಷ್ಸುರ್‌ರಾ'ಕಎಂ:; 151.87] 151.81] Jerr ApoB. 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಕೊಪ್ಪುದಗುಂಡಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಗಳೂರು 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
4702-00-107-5-02-139 ನರು ಗ್ರಾಮದ ಪುಲ್ಲಾಡೆ ಎಂಬ 250.00|ರೀ ಪೊಹೆಷ್ಮೆರ್‌ ರಾ. ಕಂಸ ಸತೆದಾರರು. ಪಂಗಳಾಡು; ಮೊಹಮದ್‌ ರೂಂ: 272.55 1316| ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
FTAA |ುರಡಾಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಂಬಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ 500.00|5೬ ಮೊಹಷ್ಠದ್‌ ರ್ಯಾಂ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 ಗುತ್ತಿಗೆಡಾರರು. ಮೆಂಗಳೊರು, ಎಂಕಾಂ ಮೌಂಗಳೂರು 545.22] 51448] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜಸಣೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 
ಕಾಲುಪೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
4702-00-101-5-02-139 [88-1 ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ಯಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ 150.00|ಶೀ ಮೂಹಮ್ಮದ್‌ ರಫಿ. ಕೆಎಂ; ಕ್ಲಾ್‌- ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮಂಗಳೂರು, ಹಮದ್‌ ರಾಂ. 163.80 0.00] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು 
ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
1707-00-05 8ನ ಗಾರ ಕೈಪಲೋಡಿ ಎಂಬವನ ಶ್ರೀಸುನಿತ್‌ಪಗ್ಗ ಮತ್ತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪರ ಶೆಟ್ಟ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸುನೀತ್‌ಹೆಗ್ಗೆ `'ಹಂದಾಪುರ 654.36] 345.62] ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
INTO ರೋಡ ಗಾಮದ ಒಡದಕರಿಂ 400.00|ರೀ ಸುನಿತ್‌ ಹೆಗ್ಡೆ. ಕುಂದಾಪುರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂತ್ರ್‌ ಪಾಕ ಕಟ್ಟ `ಪವ್ಧಳ್ಳ ಸುನೀತ್‌"ಹೆಗ್ನೆ ಕುಂದಾಪುರ 436.09 186 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
4702-00-05 [ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ 150.00|ರೀ ಪೆಜಾಕರ ಕೆಟ್ಟ ಕುಂದಾಪುರ ರ ರಾಘಪಾಂಡ್ರ ಪರ ಕಟ್ಟ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೀ ಆಕ್‌ ಕುಷಾರ್‌3ೆಟ್ಟ 156.81|  100.70| Jerr ಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೆ. ವಿಜಯರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 
- — u v೪ 
ಜ್‌ 3 ny 
0c - REIDRED ಗಮದ ಸೋಣಂದೊರೆ 150.005 ಪೆಜಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ `ಕಾಂದಾಪುಕ ಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾಕ ಶೆಟ್ಟ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಆಶೋಕ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟ 156.76 0.70] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಬೈಲು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೆ. ವಿಜಯರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಬಳ 
F | ಮ ಗ Re aA = py 
4702-00-101-5-07-7359[ಸೋಣಂದೊರು ಗ್ರಾಮದ ನಡ್ಗೆ ಎಂಬಕ್ಷಿ 150.00|ರೀ ಪಭಾಕರ ಕೆಟ್ಟ ಕುಂದಾಪುರ. ಕ ರಾಘಪೌಂತ್ರ ಪನ ಪ ಬಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀ (ಕ್‌ ಕುಷಾರ್‌3ಟ್ಟ 156.76 0.70| ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೆ. ವಿಜಯರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಳ್ಳಿ 
೨ [4 
NTS ITS Nara nd doತRವ 250.001೯ ಜಿ ಗೋನರ್‌ತಟ್ಟ `ನಂದಾಪರ ಮತ್ರ ಕಣ್‌ } ೀನಲ್‌ಶೆಟ್ಟ `ಹಂದಾಪ 271.94| 114.78] Serr AROS. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
4702-00-35 5ರ ಗಾವುದ ಬಸರುಗಂಡ 300.00|8 ಜಿ. ಗೋಕುಲ್‌'ತೆಟ್ಟ `ಕಂದಾಪರ. ಮೆತ್ತೆ ಶ್ರ ಆಶೋಕ ನಷಾರ್‌ ಕಟ್ಟ ಪ ಗೋನಪಿಲ್‌ತೆಟ್ಟ `ಸಂದಾಪಾಕ 327.13] 304.22] JrrerNೂರಡಿದೆ 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ k 
ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
4707-00-05 2-735 ಯರು ಗ್ರಾಮದ ಹರ್ಪಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಜಯರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 5೯ ಕಾಘಷೇಂದ್ರ ಪಧಾನ ಕಟ್ಟ್‌ ಪ ಜಯರಾಜ್‌ 'ತೆಟ್ಟ `ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 545.13 233 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು p 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
1702-00-05 72-55 |ಉರುವಾಲ-ಮಚ್ಛನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯ್‌ 350.00|ರೀ ಕ ವಿಜಯಕಾಜ್‌3ೆಟ್ಟ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತ ರಾಘಷೌಂಡ್ರ ವಿಜಯರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ `ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 381.81] 313.16] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಹಲೇಜಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
7 | § ಈ 
4702-00-01-5-02-7359 ನಾರಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಾರು`ಎಂಬಕ್ಲೆ ತೀಶ್‌'ವಿಶೆಟ್ಟ `ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸತೀಶ್‌ ವಿ. ಕಟ್ಟ `ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 436.22] 179.76 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
7702-00-101-5-02-39 ನಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಬರ್ಕಚಿ ಎಂಬಲ್ಲೆ 500.00|5ೀ ಸತೀಶ್‌ ವಿ. ಶೆಟ್ಟಿ "ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿ3ಟ್ಟ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 545.14| 21936 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ [ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳ 
ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
4702-00-05 2-75 840K ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟ್ಯಾನ ಎಂಬೆ 250.00|ಬಿ. ರೆಂಗಪ್ತೆ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಹಾಸನೆ 'ಜಿಗೋನರ್‌ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದಾಪರಕಪಪ್ತ ಪರ್‌ ತಟ್ಟ” 27218 093 ನಾಕಾ 
ಪ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ [ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಬಿ.ಸಿ.ಬಿ) ಸುನೀತ ಹೆಗ್ಗೆ. ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ ' : iia 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
70200-105023 |ಪಾರಂಕ ಗ್ರಪುದ ಮುಡಾಯೂರು ನೌಫಲ್‌ ಎಂ. ಕಾಸರಗೋಡು ನಘ್‌ ನಾಡ 570 73 AorನಾSS 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ [ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ' k k 
ಕಾಮಗಾರಿ K 
0-0-3023 ಹೊರು ಗ್ರಾಮದ ಪರ ಬಲ್ಲಿ i ತೊ ಸ್‌. ತೆಟ್ಟ'ಹು ಮಾ 
1702-00-05 02-75 [ಯೂರು ಗಾಮದ ಪರಢಾಲ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್‌ ಎಸ್‌ ಟ್ರಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆಶೋಕ್‌ ಎಸ್‌ ತಟ್ಟಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 1072.72 6.91 ಪ್ರಗತಹ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜಸಣೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನ 
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ಪ್‌ ಕರ್ಷ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಚಿಂಡರ್‌ನ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಡರ್‌ ತಂಗೀಕಾರವಾದೆ ಗುತ್ತಿಗಪಾತ್ವ 3 ಇಷೆಗಾರ್‌ ಸರಾ 1 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
3 [) 7 [] [) [) 
02-00-0302 |ಮೌಲವೆಂತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಳೆನೀರು 500.00|ಎ ಕೀರ್ತಿ ಜೈನ್‌, ಬೆಂಗಳೊರು, 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಬೈಕೊಂಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಡಿ.ಆರ್‌ ರಾಜು, ಕಾರ್ಕಳ, 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಿ.ಗೋಕುಲ್‌ ಹೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೋಕಕ್‌ ಮತ್ತು ನವೀನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ. 
702-00-0152-755 |ಪತ್ನಡ್ಗೆ ಗಾಮೆದೆ ರಾಮಯ್ಯರಕಟ್ಟ KT] ಸ್ರಿ ಘಟಪಭ. ಗೋಕಾಕ್‌, ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ 854.35 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಳಗಾವಿ 
ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
PE ES EL) ಜಗಾಮದ ವರನಡ್‌ ಸಾಸ ಸ್ವ REET 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ುಿಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಜಿ. ಗೋಕುಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ, 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕೋನಿ ಫಿಲಿಪ್‌ ಡಿಕೋಸ್ತ ಕುಂದಾಪುರ, 
ನವೀನ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ. ಕಾರ್ಕಳ ಮತ್ತು ಸುನಿತ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ. ಕುಂದಾಪುರ 
TON N ಮಲ ಗಮದ ಮುಂಡೇವು ವಂವಕ್ಟ 150.00|೮8ತ ಕಟ್ಟ ಪಾತ ಸನ್ಸ್‌. ಚಂಗಾರು. ಷೌ ೊಹಮ್ಮರ್‌ ಕೆಎಂ. ಪೊೌಹಮ್ಮರ್‌ರಫ' ಎಂ 150.00 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು (ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌) ಮಂಗಳೂರು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಶೆಟ್ಟ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್‌ ಮಂಗಳೂರು 
ಂಶೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಂಗಳೂರು 
T702-00-796-0-00- ಧೆರ್ಮೆಸ್ಥಳೆ ಗ್ರಾಮೆದ ಕುಮರಡ್ಕೆ ಎಂಬಲ್ಲ 40.00|ಎ.ಜೆ ಅನಿಲ್‌ ಬಳಂಗಡಿ 36.31 36.27] ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ. 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ [ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
SE TSS AHSAN 7ರ ಗಾರ ಸನ್‌ ಕಂಡ 490.00|5 535.49) 0.00 
) ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
7479 | ಕಡ SARE NT 00- |ಕಪ್ತ ಪದವೈೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯೆತ್‌ 50.00|ಸಂರೇಶ್‌, ಬಂಟ್ಥಾಳ ಫೆಲ್‌? ಮೆಹಾಬಲ'3ಟ್ಟ `ಬಂಟ್ಥಾಳೆ 41.47 031 
(ew) 422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಿಲೆಂಚಾರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೋಜಿ ಲಾರೆನ್ಸ್‌ ಡಿ'ಸೋಜ, ಮಂಗಳೂರು. 
ಯೋಜನೆ ಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ. ಎ ಸಂತೋಷ್‌ ತೆಟ್ಟ, 
ಉಡುಪಿ 
ಎಂ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ, 
ಬಂಟ್ಟಾಳ. 
ಮಲಾಲಿ ಶೇಖ್‌ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಹಮೀದ್‌, 
ಮಂಗಳೂರು 
ಅಕಷರೆ 
ಬಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ, ಮಂಗಳೂರು. 
ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್‌ ರಾಯಚೂರು 
ಮೆಂಗಳೊರು 4702-00-789-0-00- ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಾನಕಿ 3.50|ಎಂ.ಎ. ವೀರಭದ್ರಾಚಾರ್‌ (ಜಯ ದುರ್ಗಾ ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌) ಶೀನಿವಾಸ ಸುವರ್ಣ, 3.40 0.09 
(ew) 422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕೋಂ ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮೈಸೂರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಸುವರ್ಣ ಮಂಗಳೂರು 
ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ [ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ನಿಸ್‌ ಡಿ'ಸೋಜ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ (ಡಿ'ಸೋಜ ಇಲೆಕಿಕಲ್ಸ್‌) 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಾರ್ಕಳ ಈ 
ವೌಂಗಳಾರೆ 4702-00-78 9-0-00- ನರಾ ಗಾಡ ಕಾಕ್ಕಾಚಿಷ್ಛರ`ಎಂಬಕ್ಷ್‌ 50.00 ಬಿ.ಷೊಹವ್ಸಡ್‌ ಕಫ'ನಕಾಸರಗೋಡು. ಬಿ.ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ರಫಿ, 41.81 0.00 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ ಇರ್ಕಾದ್‌ ಕೆ ಎಂ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಕಾಸರಗೋಡು 
ಂಸೋಜನೆ ಚೆರೂರು ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಅಹಮ್ಮದ್‌, ಕಾಸರಗೋಡು. 
ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ರಫಿ ಕೆ. ಎಂ, ಮಂಗಳೂರು. 
ಆರ್‌ ಪ್ರಕಾಶ್‌ (ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೆಸ್ಟ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಸಿಸ್ಪಮ್ಸ್‌), ಬಳ್ಳಾರಿ 
ಬಿಪಿನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎ, ಮಂಗಳೂರು 
ಬಸನ ಗೌಡ ಎಂ. ರಾಯಚೂರು. 
ao Foie ಗಾರು TIOT-00-T80-0-00- ಕೈರೆಂಗಳ ಗ್ರಾಷದೆ ನಟ್ಟ ತ್ರಿಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ 50.00[ಪೇಮನಂದ, ಸುರತ್ಕಲ್‌ ಪೇಮನಂದ ಸುರತ್ಕಲ್‌, 43.88 0.00 
ಈ 422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. ಕಾಮ ನಾಯ್ಕ್‌, ರಾಯಚೂರು ಮಂಗಳೂರು. 
ಯೋಜನೆ ಶ್ರೀ ಸಂದೇಶ್‌ ಬಂಟ್ವಾಳ 
ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 
7483 |5Eರ ಕನಡ ಮಂಗಳೂರು 7702-00-706-0-00- ಕೈರಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಮನೆ 40.00|ಸ೦ದೇಶೆ. ಬಂಟ್ನಾಳ ಸಂಡೇಶೆ. ಬಂಟ್ವಾಳೆ 34.99 0.00 
ಣ್ರ 3 423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ |ಚೆಂಬೆತೋಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮ ನಾಯ್ಯ. ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ, ಉಡುಪಿ ್ಯ 
ರಚನೆ ¥ 
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ಕಸಂ ಹತ್ತೆ ತಾಲ್ಲಾಪ ಮತತ್ರ ಕ್ಸ್‌ ಕಾರ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿಯ"ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು`ಪೌತ್ತ ಟಿಂಡರ್‌ಸಕ್ಲ`ಧಾಗವಹಿಸಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌`'ಕಂಗೇಕಾರವಾಡೆ ಗುತ್ತಗೆ ಷಾತ್ತ] ಪಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
| 7 3 Fl 3 [) 7 ¥ ೪ 10 i 14 
1484 |g 8 [Sond ಮಾಕ್ಕ FO I0I-T-00- ಸಸಹತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಸಸಬತ್ತ ಎಂಬಕ್ಲ 80.00ರ ಾಕೆನ್ಸ್‌ ಸೋಜ ಪಂಗಳೊರು ಲಾರನ್ಸ್‌` ಸೋಜಾ; 8295| 59.01 
ಮೂಡಬಿದ್ರೆ 140ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ನದಿದಂಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಗಳೂರು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
1485 | ಕನಡ ನರಗಾರ ಮಹೂಕ್ಕ TNO ಕೊಂಡಮೊರ'ಗ್ರಾಮದ ಕಟೀಲು 350.00|5- ಸುಧಾಕರ ಕೆಟ್ಟ `ಮುಗ್ರೋಡ ಕನ್ಸಸ್ಟ್‌ನ್‌) ಪಂಗಳಾರು; ಪ್ರವೀಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ 382.60 0.00 | 
ಮೂ 140ಪ್ರವಾಹ ದಿಯಂತ್ರಣ [ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಜಿ. ಗೋಕುಲ್‌ದಾಸ್‌ ಭಂಡಾರ್‌ಕಾರ್‌, ಮಂಗಳೂರು , ಕನ್ನಲ ವೆಂಕಟರಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಳೆನೀರು ಹರಿದು ಜರಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಕೆ.ಏ.ಆರ್‌.ಕನ್‌ಸಕನ್‌) ದಾವಣಗೆರೆ. 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೀಪಿ ಮ ನಾಸ್‌ ಗ ರರು. ಮ್ಹಂಡಖಿದೆ 
1486 [ದಕಣ ಕನ್ನಡ 4702-00-789-0-00- ಕಡಂದಲೆ ಗ್ರಾಷದೌ ಹೊಸಂಗಡಿ ಬೈಲು 75.00|ಆಶೋಕ್‌ ಬಿ.ಕ., ಉಡುಪಿ, ಬಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೃ, ಮಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀ ಚೇತನ್‌ ಕುಮಾರ್‌, ಚೇತನ್‌ ಕುಮಾರ್‌, ಉಡುಪಿ 61.87 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ .|ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ, ಮಂಗಳೂರು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು 
ಯೋಜನೆ ಕರಾರು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
1487 ರಣ ಕನ್ನಡ 02-00-5000 |oಡಗವುಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಪ್ಪದ 40.00|ಲಾರನ್ಸ್‌ ಡಸೋಜ, ಮಂಗಳೊರು: ಲಾರೆನ್ಸ್‌ ಡಸೋಜ” 3618] 0.00 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕುಮೇರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನೀರ್‌ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಹುಸೈನ್‌, ಮಂಗಳೂರು. ಮಂಗಳೂರು 
ಶೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
1488 ರಕ್ಷ ಕನ್ನಡ 7702-00-77 06-0-00- ಪುತ್ತಗ'ಗ್ರಾಮಡ್‌ಸೋಷನಾಢತ್ನರ 40.00|ನಿ ಮುಹಮ್ಮದ್‌ ರಫಿ, ಬಿ. ಮಹಮ್ಮದ್‌ ರಿ. 35.75] 3323 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ [ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಸರಗೋಡು, ಫ್ರಾನ್ನಿಸ್‌ ಡಿ'ಸೋಜ ಕಾಸರಗೋಡು 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಡಿ'ಸೋಜ ಎಲೆಕ್ಟೋನಿಕಲ್ಸ್‌) 
ಕಾರ್ಕಳ, ಲಾರೆನ್ಸ್‌ ಡಿ'ಸೋಜ, ಹಳೆಯಂಗಡಿ, 
ನರೀರ್‌ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಹುಸೈನ್‌, ಮಂಗಳೂರು 
1489 [ನಾ ಕನ್ನಡ 4702-00-706-0-00-——ಾಲಡ್ಠ ಗ್ರಾಮಡ ಪಾಡೆಕಟ್ಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ 75.00|ಶೋಕ್‌ ಜಿಕ. ಉಡು, ಚೇತನ್‌ ಕಮಾರ ಉಡು ಠಾಕನ್ಸ್‌ ಕಸೋಜ: ಲಾರೆನ್ಸ್‌ ಔಸೋಜ. 63.11 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ |ಕ೦ಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ. ಮಂಗಳೂರು ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
1490 [ನಕ್ಷ ಕನ್ನಡ 702-00-01-05-0-139 |ಪೊಳಲ ಗಮದ ಪೊಳಕಂಡಿ ಶ್ರೀ ಜಯೆಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಜಯಶೀಲ ನಾರಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ, 272.22 0.00 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ (ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಎಸ್‌.ಡಿ.ಹಮ್ಮಿಣಿ, ಬೆಳಗಾವ ಬೆಳಗಾವ 
1491 |ರಕಿ ಕನ್ನಡ 4711-01-103-1-00-140  |5ರ್ಪೆ ಗಾಮುದೆ ದೋಟ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕ 500 .00|೦೫.ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಯು ಶಾಣೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌. 564.09| 500.00 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಳಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ನದಿದಂಡೆ ಕುಂದಾಪುರ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
1492 ಕಣ ಕನ್ನಡ |ವಂಟ್ಟಾ್‌ ಬಂಟ್ಹಾಳ TNO TOA 8ರ ಗ್ರಾಮದ ರೋಟಿ ಕಂಡ ಅಣೆಕಟ್ಟು 500.00|/೨೫.ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಯ:ರಾಚೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌. 558.23 0.00 
ಬಳಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನದಿದಂಡ ಕುಂದಾಪುರ 
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
455 ವಿಟ್ಲಪಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮರ`ಎರ್ಪನಿತೆ ನಾಗರಾಜ್‌ ಎಂ. ನಾಯ್ಕ್‌. 187.07 018 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಮಂಗಳೂರು 
ಯೋಜನೆ ತೋಡಿಗೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
1454 RTE ] ಪಾಲಕ್ಕೆಷ್ಠ ನಾಯ್ಕ `ಬಂಜ್ಞಾಳ ಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಯ. 38.15 38.09 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ |ಪಂಗಡ ಕಾಲೊನಿ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಬಂಟ್ನಾಳ 
ತೋಡಿಗೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
1495 [ವಕ್ಷ ಕನ್ನಡ 702-00789000 ಕೆದೆಂಜಾಡಿ'ಗ್ರಾಪಿಡೆ`ಕಾಂಬ್ರ-ಜಿರಿಕಾರೆ ಕ. ಇರ್ಷಾದ್‌ ಕೆ.ಎಂ. 40.88] 1499 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. ಕಾಸರಗೋಡು 
ಶೋಜನೆ 
1496 |i ಕನಡ 7702-0078500 ಬಲ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಕ್ಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ 8 ಕಾಸರಗೋಡು `ಇಮುಷಷ್‌ರ್‌ಕಾ; ಕ ಇರ್ಷಾದ್‌ ಎರ 40.88 000 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕಾಸರಗೋಡು , ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಶಿವಪ್ಪ ಸತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌, ಕಾಸರಗೋಡು 
ಯೋಜಸಣೆ 
1497 [ದಕ್ಷ ಕನ್ನಡ oy 4702-00-796-0-00- ವು; 'ಹಮ್ಮದ್‌ ಅಬ್ದುಲ್‌ ನಿಸ್ಲಾರ್‌, ಕಾಸರಗೋಡು ಬಿ. ಮಹಮ್ಮದ್‌ ಅಬ್ದುಲ್‌ 33.81 0.00 3] 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. ನಿಸ್ನಾರ್‌, ಕಾಸರಗೋಡು 
1498 |ನ8ಣ ಕನಡ [ಪುತ್ತೂರು ಸಾಳ್ಳೆ 7702-0075000 |ದೋಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಜಲೋಡಿ 60.00ರ ನಾಗರಾಜ ಎಂ'ನಾಯ್ಕೆ,`'ಮೆಂಗಳೊಹು ನಾಗರಾಜ್‌ ಎಂ ನಾಯ್ಕ್‌ 59.09 000 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ (ಕುಕ್ಕುಡೇಲು) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರು 
ಯೋಜನೆ ರಚನೆ. 
1499 [ಕಣ ಕನ್ನಡ |ಪುತ್ತಾರು ಸುಳ್ಳೆ 7707-00-80 |ಪ್ನನ್ಪಾಡ ಗಮದ ಓಡಂತರಯ 200.00|ರೀ ಬೇವಿಂಜೆ ಹಸೈನಾರ್‌ ಕಾಸರಗೋಡು. 5 ಚಿರಾರು ಮೊಷಷ್ಠುರ್‌ಆಷ್ಕದ್‌ ಬಿ ಹೆಸೈನಾರ್‌ ಕಾಸರಗೋಡು 178.13 0.00 
pd pn) el id ಸ 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಲ್‌. ಭಾಸ್ಕರ, ಮೈಸೂರು 
ಂಶೋಜನೆ 
ದಕಣ ಕನ್ನಡ [ನಳ್ಳಿ ಸಾಳ್ಳೆ TNH |Sರ್ಷಂಜ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟಡಾವಡ 150 00|ಪುಹಮ್ಮದ್‌ ರಾಫಿ ಜಿ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಸಿ.ಎಂಅಹಮ್ನದ್‌ 
1500 [58 3 A [ ್ಸ 126.49 0.00 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. ಬರಾಲು ರಂಗಪ್ಪ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಹಾಸನ, ಚೆರೂರು ಮಹಮ್ಮದ್‌ ಅಹಮ್ಮದ್‌, ಕಾಸರಗೋಡು, [ಕಾಸರಗೋಡು 
ಯೋಜನೆ 
ನಾಗರಾಜ್‌ ಎಮ್‌ ನಾಯ್ಕ್‌, ಮಂಗಳೂರು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರ ಮತ್ತು ಇಕೆ. 
/ ಅಬ್ದುಲ್‌ ರಹಿಮಾನ್‌, ಪುತ್ತೂರು 
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ಜನೆ 
ಯೋಜನ 


ವೌರ್ಕಂಜ ಗ್ರಾಮರ ಕೆಟ್ಟಹವಲು ಎಂಬ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ 


1502 [ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 7702-00-706-0-00- 
423 'ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಕಾಯ್ಕೆಣ 'ಗ್ರಾಮೆದೆ ಸೆಜಕ್ಕು ಎಂಬಲ್ಲಿ 
ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಕ್ಕ 
ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೈತಡ್ಯ ಹೊಳೆಗೆ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ" `ಟಂಡರನಕ್ಲ ಧಾಗವನಸಡ'ಗುತ್ತಿಗವಾರರ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಂತೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪಾರ್ಣಗೊಂಡ ಪಗಕಂಯಕ್‌ 
7 [] 7 i [E) i) [E 
140.00|53ರೂರು ಮೆಹಮ್ಮದ್‌ ಅಹ್ಮದ್‌, ಕಾಸರಗೋಡು, ಕೂಟ್ಟ ಮ! ಕೆಯೆಡ್ಡಮ್‌ ಮೂಸ, ಸಿ.ಎಂ. ಅಹಮ್ಮದ್‌ 0.00 


ಕಾಸರಗೋಡು. ವೈ.ಆರ್‌.ರಘುನಾಥ್‌, ಹಾಸನ, ವೈಕುಂಣಕೊಯ ತಂಗಲ್‌, ಕಾಸರಗೋಡು [ಕಾಸರಗೋಡು £ 
ಮತ್ತು ಇಕೆ. ಅಬ್ದುಲ್‌ ರಹಮಾನ್‌, ಪುತ್ತೂರು 


FEE en 
ನಾರ್‌, ಕಾಸರಗೋಡು 


Ki 


150.00|5ೀ ಐ. ಹಸೈನಾರ್‌ ಕಾಸರಗೋಡು. ಕ 3%.ಎಂ'ಆಷೆಡ್‌ ಕಾಸರಗೋಡು ಎರ: 
ಮೂಸ, ಕಾಸರಗೋಡು: ಮತ್ತು ಎಲ್‌, ಭಾಸ್ಕರ, ಮೈಸೂರು 


0.00 ಪ್ರಗತಾಸಶ್ರಡೆ 


1503 [ಕಡ TNT ATT [ng್ದಪ್‌ಡ ಗಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ನೆ 75.00|ತಂದ್ರ ಗ್‌ಡ. ಹಾಸನೆ ಕ್ರೀ ಎಲ್‌ `'ಭಾಸ್ಕರ್‌ ಪೈಸಾರು`ಮತ್ತ್‌ ಕ್‌ ಮುತ್ತುಗಡ ಮುತ್ತೌಗಡ್‌ಹೊಸೊರು ಶ್ಯಾಮ 67.77] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಮಠದಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. ಹೊಸೂರು ಶಾಮ್‌ ಖಯ್ಯಂಗಾರ್‌ ರಂಗರಾಜ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್‌, ಹಾಸನ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್‌, ಹಾಸನ 
1504 [pdr ANTON A-N |sರಕಾಡು ಗಾಮಪಂಚಾಯತನೆ ಕೇತರಕಟ್ಛಿ 75.00|ಅಬ್ಭಾರ್‌ ಪಾದರ. ಎಂ ಪಕಕ: ಅಬ್ಭಾರ್‌ ಪಾಡರ್‌ಎಂ.. 78.04| ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ. Re 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ [ಪಿಕಪ್‌ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
1505 [ಕಡಗ 0200-00-01 |ಕನಡುವುಂಗಳೂರು ಐತ ನೀರಾವರಿ 225.00|ದಿನೇಶ್‌ ಕ ಬಿ, ಮಂಡ F ದಿನೇಶ್‌.ಕಬಿ, ಮಂಡ 66.03 ಪಗತಯಕ್ತಡೆ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ¥ | - 7 
1506 ಕಡಗ ಸೋಮವಾಕಪ್‌ TOA N-TNS |FRಡಗ ವತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ 225:00|ನ ಇ ರಮೇಶ್‌ ಬೆಂಗಳೊರು ಪತ್ತ್‌ ಎರ್‌`ಧಾಸ್ಕರ್‌ `ಪೃುಸಾರು ಪರಷತ್‌ `ಚೆಂಗಳಾರ 226.94) 105.31 § § 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ 
1507 |ಕಾದಗು FOTN |ನಶ್ತಪ್ಯದಕೇರಿ ಸೈಡ್‌ ನಂ ಎತ ನಾರಾಷರ *ವೆರಾಜು `ಮೆಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಐಇಕಷೇಶ್‌,`ಚಿಂಗಳಾರು ಐಇರಷೌೇಶ್‌ ಚೌಂಗಳೊಹ 150.24| 31.04 ಪೆಗತೀಖಕ್ತಿಡೆ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆಯ ಪುನಶ್ಲೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ 
1508 [ಕನಡಗು ATHN-01-103-1-00- ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಜ್ದಾ 75.00[ಕ.ಎನ್‌.ಪವೆನ್‌ ಕುಮಾರ್‌, ಮುಳ್ಳುಸೆ ಕಿ y ರಘುನಾ ಕಎನ್‌ ಪೆಷನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 78.35] 86.06] ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದ. k a 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾದಾಪುರ ಮಸೀದಿ ಸೇತುವೆ ವೈಆರ್‌..ಯೋಗಿಹಳ್ಳಿ, ಹಾಸನ ಕೊಡಗು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
1509 (Sur 4702-00-789-0-00- ಕಾಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ವ್ಯಾಪ್ತ 20.00|ಶವಕುಮಾರ್‌ ಕ.ಎಸ್‌., ಮಂಡ್ಯ ಶವನ ಮವಾರ್‌ಕಎನ್‌, 17.12 0.00] ಪೂರ್ಣಗೂಂಡದೆ. 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಸೇರಿದ ಬ್ಲಾಡಗೊಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮದ್ದಾಪುರ ಏ. ಪರಮಶಿವನ್‌, ಕೊಡಗು ಮಂಡ್ಯ 
ಯೋಜನೆ 2ನೇ ಬ್ರಾಂಚ್‌ ನಾಲೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಮಹಮದ್‌ ಹನೀಫ್‌ ಎ. ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 
Kh 
ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನೆ ಬಳಿ ನಾಲೆ ಸಿ.ಎಂ. ಅಜೀಜ್‌, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
1510 [BRB ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ |ಪೌಡಕೇರ T702-00-789-0-00- ಮೌನ್‌ ಸಾವರ್‌ ಆರೂರು 25,00[%.ಎಂ. ಅಜೀಜ್‌, ವಿರಾಜಪೇ ಸ.ಎಂಅಡೇಜ್‌. ವಿರಾಜಪೌಟಿ 2495 0.00] ಪೊರ್ಣಗೂಂಡದೆ ರ್‌ 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ 
ಯೋಜನೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ 
ಹತ್ತಿರ ತೋಡಿಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
1511 [Boar ಸಾವಮವಾರಪ್‌ಟ ನಡಕ TTOT-O0-T85-0-00- ಹಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಷಡ್‌ಆವಣಕ 15.00|ಮುಂಜುನಾಥ ಎಮ್‌, 'ತುಮೆಕೊರು ಮಂಜುನಾಥ ಎರ.. 13.34 0.0೦] ಪೊರ್ಣಗೂಂಡದೆ. KN 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಎಚ್‌.ಎಚ್‌. ಸೋಮಪಾರಪೇಟೆ ತುಮಕೂರು 
ಯೋಜನೆ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹತ್ತಿರ 
ತೋಡಿಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
1512 [ಕಡು ಸೋಮವಾರಪ್‌ಟಿ|ಮಡಿಕೇರಿ TENTHS NIN ಗಾರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಸಿಷ್ಟ ಪಾತಿ 40.00|ನಂಜುನಾಥೆ. ಎಷ್ಟ್‌, ಮೆಂಜುನಾಥೆ ಎಂ. ತೌಮೆಕೂರು 36.02 0.00] ಪೂರ್ಣಗಣಂಡದೆ § | 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಸೇರಿದ ಗ್ರಾಮಸರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕಾಲುವೆ ತುಮಕೂರು 
ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕೃಷ್ಣ ಎಚ್‌.ಎಚ್‌., ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 
ಸೀ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹೆಚ್‌.ಸಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಪ. ಸಿ. ದೊರೆಸಾಮಿ 
est | pt ವ 
ಜಯಮ್ಮ ದೇವಯ್ಯ, ದೊಡ್ಡಮರಿಯಪ್ಪ ಕುಶಾಲನಗರ, 
ಇತರೆ) 
1513 Apa ಸಾವವಾಕಸೇಟ ಪೌಡ 7707-0076050 |ತಲಾರು ಸದ್ಧಾಪ್ರರೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ 15.00|ಎಸ್‌.ಜೆ. ವಿಶ್ನನಾಥೆ. ಹಾಸನೆ ಎಸ್‌ಜಿ `ವಿಶ್ಠನಾಫ `ಹಾಸನೆ 13.44 0.00| ಪೋರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 


423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಪ್ಯಾಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ 
ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ತಾಲ್ಲೂಔ ಮೆತ್ಸತ್ರೆ ಕ್ಕ ರರ್ಷಕ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜಿ ಪೊತ್ತ ಟೆಂಡರ್‌ ಧಾಗವ&ಸಡೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಸರು ಟೆಂಡರ್‌ ಆರಗೀಕಾರವಾದೆ ಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ''] ಪಗತಯಕ್ಲಿಡೆ 
7 E] ಸ [3 7 F] [] i |p) [ 1% 
ಸೊೋಮೆವಾಕಪಾಟ್‌|ನಡಕರ 702-00-796-0-00- ಆಲೂರು ಗಾಮೆಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾಲಂದ 20.00|3೦ವೇಗ್‌ಡ ಚಂದ್ರ ಗ್‌ಡ'ಹಾಸನೆ 15.89] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ [ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವಃ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ರೆ, 
[ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪತೀಕ್‌, ಎಸ್‌ಡಿ. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರಷಣಬೆಳಗೊಲ, ಎಸ್‌.ಜೆ ವಿಶ್ವನಾಥ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಸೋಪುವಾಕಪ್‌ಟಿ]ನುಡಕ್‌ರ 1702-0006000 ನಾಣಾವರ ಗ್ರಾಪದಲ್ಲೆ ಪರಕಷ್ಟ 5.00|ಮಣಿ ಎಂ ಸೋಮವಾರಪೇಟಿ ಮಣಿ `ಸೋಷಾವಾರಪ್‌ 4.67) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ |ಪಂಗಡವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಕೆರೆಯ 
[ತೂಬು ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಪರ್ನ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನಿರಾಜಪೇಷ 4702-00-101-1-07-739 ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಪುಪಂಚಾಯತ್‌ನೆ 100 0೦|ದನೇಶ ಕೆ.ಬಿ. ನೆಲಮಂಗಲ, ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲ್‌.ಭಾಸ್ಕರ್‌. ಒಂಕಲ್‌, ಮೈಸಾಹ `ಬದನೇಶ್‌ ಮಂಡ್ಯ 114.09] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ [ಪಡ್ಡರಮಾಡು ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮತ್ತು 
ಕಾಲುವೆಯ ಮನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನಿರಾಷಪೇಟಿ 14702-00-101-1-07-139 ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ನೆ ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು 85.00|ದೇಪರಾಜು , ನಾಗಮಂಗಲ, ಮಂಡ್ಕ ಮೆತ್ತು ಎಲ್‌.ಭಾಸ್ಕರ್‌, ಹಿಂಕಲ್‌, ಪೈಸಾಕು ೇವರಾಜ್‌, ಮಂಡ್ಯ 97.69] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನರಾವ್‌ 0200-01-05 |ಡೇವನೊರು ಅಣಕಟ್ಟು ಎರ ಮತ್ತ 195.00|೦ಕೇಕ ಕೆಜಿ.. ಮಂಡ್ಯ "ಎರ್‌ಧಾಸ್ಕರ ಪೈಸರ ಪತ್ತ ಪುತ್ತ ಸಾಹಾ ಎಲ್‌.ಭಾಸ್ಕರ್‌. ಪಾಂಡ್ಯ 149.48] Zರ್ಣಗಾಂಡದೆ. 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಐಯ್ಯಂಗರ್‌ ರಂಗರಾಜ ಐಯ್ಕಂಗರ್‌, ಹಾಸನ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ವಿರಾಜಪ್‌ F702-00-789-0-00- ಮಾಲ್ಸಾಕೆಗ್ರಾಪಪಂಚಾಯತ್‌ ಪರಕಷ್ಟ 20.00|3.ಎಂ.ಅಜೀಜ್‌, ವಿರಾಜಪೇ ವಿರಾಜಪೇ 14.40] ಪೂಗಣಗೂಂಡಿದೆ. 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಜನಾಂಗದ ಹಣ್ಣುತೋಟ ರಾಮುರವರ 
ಯೋಜನೆ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನರಾವರ್‌ F702 00-789-0-00- ಮಾರ್ಗಾಕಗ್ರಾಮಪಂಚಾಡತ್‌ಪರಕಷ್ಟ 20.00|3.ಎಂ.ಅಜೀಜ್‌, ವರಾಜಪೇಟೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ 18. 46| Serr ARoBS. 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಜನಾಂಗದ ಆನಂದರವರ ಮನೆ ಬಳ 
ಯೋಜನೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ವಿರಾಜಪೇ। AI02-00-78 9-0-00 ಬಾಳೆಲೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ ಪರಕಷ್ಟ 15.00| ಮಂಜುನಾಥ `ಎಂ. ತುಮಕೊರು/ ₹ವ:ಕವಿ, ದಾಷಣಗೆಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಎಂ 0.61 ಪ್ರಗತಯಕ್ಷಡೆ 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಜನಾಂಗದ ಕೊಪ್ಪಲು ಗಿರೀಶ್‌ರವರ ತುಮಕೂರು/ ಕೆ.ವ.ರವ, 
ಯೋಜನೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೊಳೆಯಿಂದ ನೀರಾಷರಿ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ವಿರಾಜಪೇಃ 4702-00-789-0-00- ಬಾಳಿೆಗ್ರಾಮಪೆಂಚಾಂಖತ್‌ ಹಟ್ಟೆ 30.00|ಎಸ್‌. ವಿಶ್ವನಾಥೆ 0.00] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
422 ವಿಶೇಷ ಪಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಸನ 
ಯೋಜನೆ [ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಡಿ.ಟಿ. ಅಯಣ 
ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ರಾಜಪೇಟೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
7702-0-785-0-0-—— ಗಲ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ ಪರಿಕಷ್ಟ 30.00|೨ಸ-ಜೆವಿಶ್ವನಾಥೆ, ಹಾಸನ, ಎಟ ಸೋಮಣ್ಣ ವಿರಾಜಪೇಡೆ ಎಸ್‌.ಜೆ `ನಿಶ್ವನಾಥ, ಹಾಸನ 0.00] Zರ್ಣಗಂಡಿದೆ: 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ | 
ಯೋಜನೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನರಾಜಪೇಃ 4702-00-789-0-00- ಕಾನೊರುಡುಗಂಬ್ರಾಷುಡ ಕಟಕ 20.0017. ವಿಶ್ವನಾಥ್‌, ಎಸ್‌.ಜೆ: ಏಶ್ನನಾಥೆ, ಹಾಸನ 0.00] ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಹಾಗೂ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಸನ | 
ಯೋಜನೆ [ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ ಗಣೇಶ್‌., 
ತಡೆಗೋಡೆ ಮ 
ವಿರಾಜಪೇ 4702-00-789-0-00— 15.00|ಆರ್‌.ಸಿ. ಗಣೇಶ್‌, 000 ಫಾರ್ಣಗಂಡಕೆ 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕುಮಾರ್‌ರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ K 
ಯೋಜನೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನರಾನಪ್‌ T702-00-785-000- ಸ ್ರಪಪಾಷಾಹ್‌ 30-00|ಎಸ್‌.ಚಿ-ವಶ್ನನಾಥೆ ಹಾಸನ ಎಸ್‌.ಜೆ. `ವಿಶ್ವನಾಢ ಹಾಸನ 0.00| ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ 
ಶೋಜನೆ ತೋಡಿಗೆ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ETE T0007 06-000- ನ್ನೆಂಯ್ಯಕಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ 15.00| ಟಿಪ ರವಿ. ಸೋಮವಾರಪೇಟಿ 625 ಪಗಹಕತ 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ |ಚಿಕ್ಕರೇಶ್ಮೆ ಪಿಕಪ್‌ನಿಂದ ನೀರೆತ್ತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕೆ.ಏ.ರವ. 
ಪಂಗಡವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
STENT 0076-0005335 ಗಾಮುಪಂಚಾಯತ್‌ ಕೊಪ್ಪ 15.00|ರೀ ಮಧು ಕೆಸಿ. ಸೋಮವಾರಪೌಜ EXO Eos 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಸ್ಪ ಪಂಗಡವರ ಕೃಷಿ ‘ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ | 
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ಅಂದಾ ಮೊತ್ತ 


p 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಚಂಡರ್‌ನಕ್ಲ ಭಾಗವೆನಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರ 


ಟಿಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದೆ ಬತ್ತಿಗೆ ನ ಪೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


6 8 


7702-00-60 ನಯ್ಯನಕೋಟ ಗ್ರಾಪಪಾಡಾಡತ್‌ 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ [ಚೆನ್ನಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡವರ 
ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂಗೆ 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


15.005 ಟಿ. ರವ. ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 


TOT-00-T06-0-00- ಸದ್ಯಾಪ್ರಕ ಸ್ರಾಪಪಾಚಾತತ್‌ ವಾತಾ" 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ |ಅವರೆಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 
[ರಾಜಮ್ಮರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


15.00|ಜಿ. ನಾರಾಯಣ ರಡ್ಡಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 
ಮಹಮ್ಮದ್‌ ಹನೀಫ್‌ ಎ. ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 
ಸಿ.ಎಂ. ಅಜೀಚ್‌ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 


ಜಿ.ನಾರಾಯಣ ಕೆಡ್ಡ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 


15. 00|ನಾದೇವ, ಸೋಮವಾರಪೇಟ್‌ 


4702-00-706-0-00- ಸದ್ಧಾಪ್ರಕ ಗಾಮೆಪಂಚಾಯೆತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ |ಅವರೆಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 
ಸುಶೀಲರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 


ಗಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ 


4702-00-706-0-00- ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಯ್‌ 
423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ |ಅವರೆಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 
ಸೀತಮ್ಮರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 


15.00|ನವಕಾಮಾರ್‌ ಕಎಸ್‌. ಮಂಡ್ಯ 

ಕಿರಣ್‌ ಕೆ. ಮೈಸೂರು 

ಮಾದೇವ ಆರ್‌.ಎಸ್‌. ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 

ಎ.ಎಸ್‌. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 

ಮಣಿ ಎಂ.ಇ. ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 

ಶಕ್ತಿ ಎಸ್‌.ಜಿ. ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 

ರಾಜೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಬಿ. (ಬಿ.ಎಸ್‌. ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್‌), ಮೈಸೂರು 


1532 |ಕೂಡೆಗು ವಿರಾಜಪೇ ವಿರಾಜಪೇ! 
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ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎನ್‌. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1183ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ 
ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (2020-21ನೇ ಸಾಲು) 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕ ಶೀರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ೦ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ`ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆ" ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ'`ಹಂತ ಷರಾ 
ಮೊತ್ತ ಹೆಸರು ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡರೆ'7ಪಗತಿಯಕ್ರಡೆ 
1 2 5 6 7 8 p 9 10 11 12 13 14 


4702-00-101-5—01-139- 


, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಗಡಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗಳ 
ಕೋಡಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬಿಕೆ ಜಗದೀಶ. 8. ಶೀನಿವಾಸ, 
ಎನ್‌.ನಲ್ಲಪ್ರ, ಪಾಂಡುರಂಗ, 
ಶಿವಕುಮಾರ್‌.ಎ, ಶೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ, 
ಉಮೇಶ್‌.ಎಚ್‌.ಸಿ 


150.00 


ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಗನ್ನು 
[Se 
ಅನುಮೋದನೆಯಾಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


2 [ರಾಮನಗರ  |ರಾಪನಗರ/ 4702-00-0-3-0-35 23 ರಾಮನಗರ ಜಿತ್ಲೆ ರಾಮನಗರ 10600.00| ಶೀ ಸಚಿನ್‌ ಕೊಲ್ಲೂರ್‌, ಶ್ರೀ MIS.Ganapathi 12961.81| 6295.42 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜಸಣೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೈರಮಂಗಲ ಜಲಾಶಯದ ಎಸ್‌.ಟಿ ರಮೇಶ್‌ (೧ಪತಿ ಸ್ಲೋನ್‌ Stone Crushers, 
ಎಡದಂಡೆ ಮತ್ತು ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಗಳ ಕಷರ್‌) Prop.S.T.Ramesh, 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 [ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿಪಾಸಮರೆ 4702-00-101-1-07-139 — £ಣೂರು ಹೋಬಳಿ 70.00|- — Ki a = — ಚಿಂಡರ್‌ ಕಷಾನಸಚೀಕS 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ  |ಯರಕೊಂಡರಾಯನ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಈ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೂಲಗುರ್ಕಿ ಕೆರೆ 
ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
4 [ಕೋಲಾರ ಲಾರ 4702-ನಬಾರ್ಡ್‌ ಆರ್‌.ಐ.ಔ.ಎಫ್‌- [providing MS Gates to Existing 400.00|) ಸ-ಎ೦.ನಾಗೇಶ್‌ 1) ಸಿ.ಎಂ.ನಾಗೇಶ್‌ 392.73| 255.39 ಹ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ; 
26 (ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು checkdams and improvements 2) ಸೊಣ್ಣೇಗೌಡ 
ಬಂದಾರ) to feeding nalas all along the 
KC Valley LIS in Kolar 
5 [ತುಮಕೂರು |ಚಿಕ್ಕಾಯ ರ್ದ XXVI ತುಮೌಕೊರು ಜಿಲ್ಲೆ `ಚಕ್ಕನಾಯಕನೆಹ್ಳಿ 150.00|ಎ.ಬಿ.ಚೆನ್ನೆಬಸವಯ್ಯ, ಜಗನ್ನಾಥ:ಸಿ.ವಿ, 91.27 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಾಸಲು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಸುಜಿತ್‌, is 
ಪೆಮಮಲದೇವರಹಳ್ಳಿ ಆಂಜನೇಯ ಬಿ.ಆರ್‌.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, 


ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಡುವೆ 
ಪೆಮ್ಮಲದೇಪರಹಳ್ಳಿ ಹಿರೇ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ 
ನಿಮಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಿ.ಹೆಚ್‌.ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ, 
ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ನಾಗರಾಜು, 


ಆರ್‌.ಟಿ.ವೆಂಕಟೆಗೌಡ, 
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ.ಜಿ, 
ಟಿ.ಜಿ.ರೇಣುಕಯ್ಯ 


6 [ನಾಪಕಾರು  |ಡಕಾಯಕನಹ್ಕ್‌  |ಪ್ಯನಾಯ್‌ನಹ್‌ "XVI ತುಷಕಾರು`ಇಕ್ಲೆ `ಚ್‌ನಾಯಕನಹ್ಗ್‌ 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂದಿಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ 
ಜನೇಹರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡಹಳಕೆ 

pn (ONT 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿಮಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


248.00|ಎ.ಬಿ.ಚೆನ್ನೆಬಸವೆಯ್ಯ, ಎ.ಬಿ.ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ, 175.19 ಪ್ರೆಗತಿಯಲ್ಲಡೆ 


Fy 


ಆರ್‌.ಹೆಚ್‌.ಶಿಮ್ಮಪ್ಪ, 
ಎಸ್‌.ಬಸವರಾಜು, 


ಮತಕೇತ್ರ 
Lh 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


ಅಂದಾಜು`']ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗು 
ಮೊತ್ತ ಹೆಸರು 


py 
ತಿಗೆದಾ 


3 


ರರ 


ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 


4 


6 


7 8 


[7 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡರೆ7ಪಗತೆಯಕ್ಲಿಡೆ 


ಷರಾ 
1 


11 


12 13 


ಸ್ಯ 


ಚಕ್ಕನಾಯಕಸೆಷ್ಸ್‌ 


ಚಕ್ಕನಾಯಕನಹ್ಳ್‌ 


ತುಮಕೂರು 


ಶಿರಾ 


ನಬಾರ್ಡ $4 


ತಾಮಕೂರು ಜತ್ತ `ಚ್‌ನಾಹಕನಷ್ಕ್‌ 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬರಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 


ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿಮಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


130.00 ಎ.ಬಿ.ಚನ್ನೆಬಸವಯ್ಯ, 
ಬಿ.ಸುಜಿತ್‌, 
ಬಿ.ಆರ್‌.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, 
ಬಿ.ಹೆಚ್‌.ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ, 
ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ನಾಗರಾಜು, 
ಜಗನ್ನಾಥ.ಸಿ.ವಿ, 


ಕೆ.ಎನ್‌.ಮಹೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌, 
ಕೆ.ರಾಮಣ್ಣ, 

ಕೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, 
ಕೆ.ರಾಮಚೆಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ, 
ಕೆ.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ, 
ಎನ್‌.ಈರಣ್ಣ, 
ಎನ್‌.ದಿನೇಶ್‌, 
ಎನ್‌.ಪರಮೇಶ, 
ಎನ್‌.ದಿನೇಶ್‌, 
ಪಿ.ರಮೇಶ್‌, 
ಆರ್‌.ಟಿ.ವೆಂಕಟೆಗೌಡ, 
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ.ಜಿ, 
ಟಿ.ಜಿ.ರೇಣುಕಯ್ಯ 
ವೆಂಕಟೇಶ.ವಿ 


ಪರಮೇಶ್‌, 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ ಹಂತದಲ 


ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಆಲದ 
ಮಡು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಈಚಲ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
[ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿಮಾರ್ಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


150.00|ಎ.ಬಿ.ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ, 
ಬಿ.ಸುಜಿತ್‌, 
ಬಿ.ಆರ್‌.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, 
ಬಿ.ಹೆಚ್‌.ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ, 
ಜಿ.ಎಂ.ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ೩೬ ಕೋ 
ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ನಾಗರಾಜು, 
ಜೆ.ಆರ್‌.ಗೌರೀಶ್‌, 
ಜಗನ್ನಾಥ.ಸಿ.ಏ, 
ಕೆ.ಎನ್‌.ಮಹೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌, 
ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ, 
ಕೆ.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ, 
ಎಲ್‌.ಭಾಸ್ಕರ್‌, 
ಎನ್‌.ಈರಣ್ಣ, 
ಎನ್‌.ದಿನೇಶ್‌, 
ಪಿ.ರಮೇಶ್‌, 
ಆರ್‌.ಟೆ.ವೆಂಕಟೆಗೌಡ, 
ಟಿ.ಜಿ.ರೇಣುಕಯ್ಯ 


ವೆಂಕಟೇಶ.ವಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ೦ಡರ್‌ಸಕ್ಲಿ`' ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 
ಮೊತ್ತ ಹೆಸರು 


ಎಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 1 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


6 7 ) ) 12 13 


ತುಷೌಕೂರು`ಜಿಕ್ಲೆ`5ರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, 148.00|ಎ.ಬಿ.ಚೆನ್ನೆಬಸವಯ್ಯ, 
ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ, ಹುಯಿಲ್ಲೊರೆ ಬಿ.ಸುಜಿತ್‌, 

ಮತ್ತು ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಡುವೆ 
ಹುಯಿಲ್ಲೊರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ 
ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿಮಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರತಹ್‌್ಸಡ 


ಬಿ.ಆರ್‌.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, 
ಬಿ.ಹೆಚ್‌.ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ, 
ಸಿ.ಆರ್‌.ಹರೀಶ್‌, 
ಜಿ.ಎಂ.ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ & ಕೋ 
ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ನಾಗರಾಜು, 
ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪಸಿ, 
ಜೆ.ಆರ್‌.ಗೌರೀಶ್‌, 
ಜಗನ್ನಾಥ.ಸಿ.ವ, 
ಕೆ.ಎನ್‌.ಮಹೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌, 
ಕೆ.ರಾಮಣ್ಣ, 

ಕೆ.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ. 

ಎಲ್‌.ಭಾಸ್ಟರ್‌ 

ಎನ್‌.ಈರಣ್ಣ, 
ಎನ್‌.ದಿನೇಶ್‌, 

ಪಿ.ರಮೇಶ್‌, 
ಆರ್‌.ಟಿ.ವೆಂಕಟೆಗೌಡ, 
ಟಿ.ಜಿ.ರೇಣುಕಯ್ಯ 
ವೆಂಕಟೇಶ.ವಿ 


ತುಮಕೂರು `ಜಿಳ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 300.00 ಎ.ಬಿ.ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ, ಎ.ಬಿ.ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ, 291.66 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂದಿಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಬಿ.ಸುಜಿತ್‌, 


ಗಂಟೇನ ಹಳ್ಳಿಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ 
'ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ 


ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಿ.ಆರ್‌.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, 
ಬಿ.ಹೆಚ್‌.ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ, 
ಸಿ.ಆರ್‌.ಹರೀಶ್‌, 
ಜಿ.ಎಂ.ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ & ಕೋ 
ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ನಾಗರಾಜು, 
ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪಸಿ, 
ಜೆ.ಆರ್‌.ಗೌರೀಶ್‌, 
ಜಗನ್ನಾಥ.ಸಿ.ಏ, 
ಕೆ.ಎನ್‌.ಮಹೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌, 
ಕೆ.ರಾಮಣ್ಣ, 

ಕೆ.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ, 
ಎಲ್‌.ಭಾಸ್ಟರ್‌ 
ಎನ್‌.ಈರಣ್ಣ, 
ಎನ್‌.ದಿನೇಶ್‌, 

ಪಿ.ರಮೇಶ್‌, 
ಆರ್‌.ಟಿ.ವೆಂಕಟೆಗೌಡ, 
ಟಿ.ಜಿ.ರೇಣುಕಯ್ಯ 
ವೆಂಕಟೇಶ.ವಿ 


೦ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 


ಹೆಸರು ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 


8 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ]ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ನೆಬಾರ್ಡ ಫಿಫಿಗಿಂ 


ತುಷೌಕೂರಾ`ಚಕ್ಲ್‌ ರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಾ, 
ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡ 
ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ 
ದೇವನತೊರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ನಿಮಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


200.00 ಎ.ಬಿ.ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ, 


ವೌಕೂರು ಚಿಕ್ಲ ತಪೆಟಾರು 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ 


ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ 
ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತುಮಕೂರು ಜಕ್ಷ'ತಷೆಟಾ 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ 
ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಕರುವಿನಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಪಿಕಪ್‌ 


ಬಿ.ಸುಜಿತ್‌, 
ಬಿ.ಆರ್‌.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, 
ಬಿ.ಹೆಚ್‌.ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ, 
ಸಿ.ಆರ್‌.ಹರೀಶ್‌, 
ಜಿ.ಎಂ.ಶಿಷಪಲಿಂಗಯ್ಯ &ಕೋ 
ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ನಾಗರಾಜು, 
ಜಗನ್ತಾಥ.ಸಿ.ವಿ, 
ಎಲ್‌.ಭಾಸ್ಕರ್‌, 
ಎನ್‌.ಈರಣ್ಣ, 
ಎನ್‌.ದಿನೇಶ್‌, 
ಪಿ.ರಮೇಶ್‌, 
ಆರ್‌.ಟಿ.ವೆಂಕಟೆಗೌಡ, 
ಶ್ರೀನಾವಾಸ ಮೂರ್ತಿ.ಜಿ 
ಟ.ಜೆ.ರೇಣುಕಯ್ಯ 


ಜಗನ್ನಾಥೆ.ಸಿ.ವಿ, 


100.00|ಎ.ಬಿ.ತನ್ನಬಸವಯ್ಯ, ತರ್‌ಜ 


ಬಿ.ಸುಧಾಕರ್‌ ರೆಡ್ಡಿ, 
ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ನಾಗರಾಜು, 
ಜೆ.ಆರ್‌.ಗೌರೀಶ್‌, 
ಕೆ.ಎನ್‌.ಮಹೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಎನ್‌.ದಿನೇಶ್‌, 
ಆರ್‌.ಟೆ.ವೆಂಕಟೆಗೌಡ, 
ಟಿ.ಜಿ.ರೇಣುಕಯ್ಯ 


100.00|ಎ.ಬ:ಚನ್ನೆಬಸವಯ್ಯ್‌ ಕಎನ್‌ವ 
ಬಿ.ಸುಧಾಕರ್‌ ರೆಡ್ಡಿ, ಕುಮಾರ್‌ 
ಬಿ.ಸುಜಿತ್‌, 
ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ನಾಗರಾಜು, 
ಜೆ.ಆರ್‌.ಗೌರೀಶ್‌, 


ಕೆ.ಎನ್‌.ಮಹೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಕೆ. ಕುಮಾರ್‌ ಸ್ವಾಮಿ, 
ಎನ್‌.ಪರಮೇಶ, 
ಎನ್‌.ದಿನೇಶ್‌, 
ಆರ್‌.ಟಿ.ವೆಂಕಟೆಗೌಡ, 
ಟಿ.ಜಿ.ರೇಣುಕಯ್ಯ, 

ಟಿ. ಜಗದೀಶ್‌ 


sl 


ತತಷಪ 


ಕಸಂ] `ಚಿಕ್ಜೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಲಕ್ಕ ಶೀರ್ಷ8 ಕಾಮೆಗಾರಿಯ"ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು `1ಟೆಂಡರ್‌ಸಲ್ಲಿ`ಭಾಗವೆಹಿಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆ ಷೊತ್ತ್ಗ ಪಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ `ಹಂತೆ ಷರಾ 
ಮೊತ್ತ ಹೆಸರು ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ [ಪಗತಯಕ್ಲಡೆ 
1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 12 13 14 
14 ತುಮಕೂರ "ಪರಪರ ತೌರುಪೇಕರ" ನಬಾರ್ಡ ೫1 ತುಮಕೂರು 'ಜಿಕ್ಲೆ 'ತರುವೇಕರೆ 100.00|ವಿ.ಸುಧಾಕರ್‌ ರೆಡ್ಡ 67.05 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಡೆ 
(ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹೆಗ್ಗೆರೆ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ನಾಗರಾಜು, 
ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.66ರ ಬಳಿ ಜೆ.ಆರ್‌.ಗೌರೀಶ್‌, 
ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ವ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಎಂ.ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ, 
ಕೆ.ಕುಮಾರ್‌ ಸ್ವಾಮಿ, 
ಎನ್‌.ಪರಮೇಶ, 
ಎನ್‌.ದಿನೇಶ್‌, 
ಆರ್‌.ಟಿ.ವೆಂಕಟೆಗೌಡ, 
ಶ್ರೀನಿವಾಸ.ಬಿ.ಎಲ್‌, 
ಶ್ರೀಕಾ೦ತ.ಟಿ.ಎಸ್‌, 
ಟಿ.ಜಿ.ರೇಣುಕಯ್ಯ, 
15 |ಪಪಕಾಹು ವಂಗ ಪಾವೆಗಡ ನಬಾರ್ಡ XVI ಮಕೂರು`ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಷಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು, 100.00|ಬಿ.ಸುಜಿತ್‌ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಪೋಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
16 |ತುಪುಕೊರು "5ರ ನಬಾರ್ಡ XVI ತುಮಕೂರು "ಜಲ್ಲೆ ಶರಾ ತಾಲ್ಲೂಪು, 100.00|ಜಗನ್ನಾಥ.ಸಿ.ವಿ 92.40 ಪೆಗ್‌ಹಕ್ಷ 
ದ್ವಾರಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಸಂದ್ರ ಕ.ಎಂ.ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ, iy 
ಕೆರೆಯ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಸರ್ವೆ ನಂ. ಕೆ.ಎನ್‌.ಮಹೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌, 
1100 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ ಸ ರಾಮಚರದ। 8ರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ £ RRR 
ಆರ್‌.ಟಿ.ಪೆಂಕಟೆಗೌಡ, 
ಎಸ್‌.ರೇಣುಖ ಪ್ರಸಾದ, 
ಶ್ರೀನಿವಾಸ.ಬಿ.ಎಲ್‌, 
ಟಿ.ಹೆಚ್‌.ಮನವಾಳಯ್ಯ 
17 |ಚತದರ್ಗ  |ಹೂಳಲ್ಕರ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಕಪ್‌`ಮತ್ತು 96.00|ವೈ ಆರ್‌ ರಂಗಪ್ಪೆ ಪೈ ಆರ್‌ ರಂಗಪ್ಪ 89.52 30.00 ಪಣಹ 
ಬಂದಾರುಗಳು (ನಬಾರ್ಡ್‌) ಹು ಮುದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ಮಧ್ಯೆಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ, (4702-ನಬಾರ್ಡ್‌-26) 
18 |oodend SAND ಚೆನ್ನೆಗಿರ ಕಟ್ಟು, ಪಕಪ್‌`ಮತ್ತಾ ರಾಷೆಣಗೆಕೆ`ಜಿಕ್ಲೆ `ಚನ್ನಗಿರ "ತಾಲ್ಲೂಕ 000 ನನ್ಗ ನರ್‌ 
ಬಂದಾರುಗಳು (ನಬಾರ್ಡ್‌) ಇಟ್ಟಗಿಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿದ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (4702 ನಬಾರ್ಡ್‌-26) 
19 |Soaend ಜಗಳೂರು ಜಗಳೂರು ಅಣಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು 98.00|ಎ ಎಮ್‌ ಚೆಂದ್ರಪ್ರೆ ಎ ಎಮ್‌ ಚಂದ್ರಪ್ಪ 89.05 0.00 ಪೆಗತಯಕ್ಲಡೆ 
ಬಂದಾರುಗಳು (ನಬಾರ್ಡ್‌) ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲ್ಲೇದೇವರಪರ ಗ್ರಾಮದ 
ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ.(4702-ನಬಾರ್ಡ್‌-26) 
20 [eden |carnnd ಮಾಯಕೊಂಡ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಕಪ್‌'ಷತ್ತು 0.00 ETE 
ಬಂದಾರುಗಳು (ನಬಾರ್ಡ್‌) 
ನಿರ್ಮಾಣ.(4702-ನಬಾರ್ಡ್‌-26) 
21 [Goatnd [coun ಮಾಯಕೊಂಡ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಕಪ್‌ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರ ಜಕ್ಸೆ ದಾವಣಗೆರೆ 99.00 000 ನರನ 


ಬಂದಾರುಗಳು (ನಬಾರ್ಡ್‌) 


ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಬಾತಿ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳ 
[ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 

5 ar) k) 
ಮತ್ತು ಪೋಷಕನಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ. 
(4702 ನಬಾರ್ಡ್‌-26) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ"ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಟೆಂಡರ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ] `ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ 'ಪೆಂತೆ ಪರಾ 
ಮೊತ್ತ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಪಾರ್ಣಗಾಂಡರ [ನಗತಯಕ್ತಡೆ 
PSN 
6 7 9 10 I 12 3 [F) 
ದಾವಣಗೆರ ಚತ್ಲ`ಪರಿಷರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕ 100.00 ವಸ`ಪೌಂಕಟಾತೆ 75.85 0.00 ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಬಂದಾರುಗಳು (ನಬಾರ್ಡ್‌) ಕಡ್ಡೆಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (4702 ನಬಾರ್ಡ್‌-26) 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಕರ್ಪ್‌'ಮತ್ತಾ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ `'ಹೊಸೆಡುರ್ಗ 99.00 ಪರಷೇಶ್‌`ವಎಸ್‌ 92.29 22 66] ರಾಂಡಿ 
ಬಂದಾರುಗಳು (ನಬಾರ್ಡ್‌) ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಿರೇಕೆರೆ ಚಿಕ್ಕಸಂದ್ರಕೆರೆ, 
ಕಂಠಾಪುರ-ನರಸೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ಮಧ್ವೆಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ 
ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ. (4702 
ಪಬಾರ್ಡ್‌-26) 
ಅಣೆಕೆಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್‌ ಮಾತ್ರ ಚಿತೆದೆರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, 'ಕಾಲ್ಲೂ 94 ೧೧[ಪೊಜಾರ ಗುರುಮೊರ್ತಿ ಪೊಚಾರೆ ಗೌರುಮೊರ್ತಿ 83.80 A244 ಪಗತಂಸಕದೆ 


ಬಂದಾರುಗಳು (ನಬಾರ್ಡ್‌) 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಕಪ್‌'ಮತ್ತು 
ಬಂದಾರುಗಳು (ನಬಾರ್ಡ್‌) 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹಿಮನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (4702-ನಬಾರ್ಡ್‌-26) 


ವಕಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


28 |ಚಿತೆದುರ್ಗ 


_ | ~~ 
ವತೌ್‌ಷ್‌ ಡಕ ಹೋಜಕೆ 


ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಘಟಕ ಯೋಜಕೆ 


ಜೇ 60.00 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ. 


p ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕೆ 97.00 ಟಂಡರ್‌ ಪಕಾಸಯಕ್ತದೆ 0.00 
h 
[ಹೊಸಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (4702 ನಬಾರ್ಡ್‌-26) 
60.0055 2ೌ್‌ಶಕ್ತಡೆ ನರ್‌ ಪ್‌್‌ಹ್‌್ಸಡ 5ರ 

ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಿಶಿನಗುಂಡಿ 5ನೇ ಕಣ್ಣಿನ 
ಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಚಿತಡುರ್ಗ ತ್ತ ಓರಿಯೊರ್‌” 60.00|ನ್‌ಕರ್‌ ಪಾಶಸ್ಸಡ" ya ಂಡರ್‌ ಪಜಾಯಕ್ತಡೆ 0.00 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಕುಲನಗರ ಗ್ರಾಮದ 
ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಡಂಡರ್‌ ಪಕಶಸಹಕ್ತದೆ 


ಲ್ಲ, 60.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಫ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಐಮಂಗಲ ಹೋಬಳಿ 
ಸಾಲುಹುಣಸೇ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಚಾಡರ್‌ ಪ್‌ಜಯಾಕ್ತಡೆ 


`ಚಂಡರ್‌ ಪಕಿಯಯಲ್ಲದೆ 


ಚಿತೆದೆರ್ಗ ಚಿಲ್ರೆ, ಓರಿಯೊರು 60.0053 ಂಡರ್‌ ಪಕಯಾಯಕ್ತದೆ 


[ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿಂಡಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 


ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಚಿತದೌರ್ಗ ಷಕ್ಸ ೬ರಯೇಣರು 450 00 ನ್‌್‌ ಡರ್‌ ಪ್ರಜಾ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂಡಢ್ಡಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ 

ಮೇಲ್ಸಾಗದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ನದಿಗೆ 

ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ನಿಕಾಷ್‌ ರ್‌ ಯೋಜನೆ 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಕ್ಷೆ 'ಓರಿಯೂರು 500.00| 5ರ ಸ3್‌ಶಕನ ಥಡರ್‌ ಪ್ರಧಹಂಕ್ನದೆ 0.00 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಹತ್ತಿರ ಸುವರ್ಣಮುಖ ನದಿಗೆ ಚೆಕ್‌ 


ಚಂಡರ್‌ ಇ 


ಚಂಡರ್‌ 


ನತರ ಹಾ 


ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಕೆ ಹರಿಯೂರಾ 450.00|53ರ್‌ ಪ8ಯಯಿಲ್ಲಿದೆ ಚರಡರ್‌ ಪ್ರಶಂಶಕ್ಸದ 0.00 ಚಾಡ್‌ ಪಾಹಾಶಕ್ಷಡ 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಿಯಾಲ ಬಿ.ಕೆ.ಹೆಟ್ಟಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ನದಿಗೆ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿಮಾಣ. 


ಕರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಚಿತಡುರ್ಗ ಪತ್ತಿ ಚತದೌರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ 40.00೨7 .ಎ.ಮೌಹೇಶ್‌ ಎಸ್‌ಎಪೌಹೆಪ್‌ 35.20 8.00 
ಸೊಂಡೆಕೊಳ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ 
ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಸಂ. ಕ್ಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ "ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ']ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ`ಭಾಗವೆಹಿಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ] `ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹಂತ ಷರಾ 
ಮೊತ್ತ ಹೆಸರು ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 12 14 
35 |ಚಿತದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕರಗಳ ಆಧುನವೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಕೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 49.00|3ಪೇಶಿ ಟಿ ತಪ್ಪೇಶ ಟಿ 43.12 30.00 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಂಪಯ್ಯನಮಾಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 
ಬೊಮ್ಮಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಗೋನೂರು 
ಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ 
ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
36 |ಚಿತದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕರಗಳ ಆಧುವೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 49.00 ತಪೇಶಿ ಟಿ ತಿಪಶಿ ಟಿ 43.12 0.00 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
37 |ಡತರುರ್ಗ ತತವ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 20.00 17.60 0.00 
38 |ಚಿತದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 42.00 36.96 0.00 
39 JIS dd ಪು 8.47 0.00 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಕರೆಗಳ ಆಥುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನೆ 7.92 0.00 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 16.28 0.00 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನೆ 


5 ನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಚಿಕ್ಕ ಮಧುರೆ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಹಾಗೂ 
ಕೋಡಿ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ 
ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಡ್‌ ಪ್ಯಾಸೇಜ್‌ 
ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ನ 
ನಾಯ್ಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳದ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಏರಿ ಡುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


5,50|೮ಆರ್‌ ಟಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ 
2.00|ಎಸ್‌.ಎ.ಮೆಹೇಶ್‌ 
18.50|ಎಸ್‌.ಎ.ಪೆಹೇಶ್‌ 


ಕರಗಳ ಆಧಥುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


48 |ಚಿತೆದುರ್ಗ ಚಳ್ಳಕರೆ ಚೆಳ್ಳಿಕರೆ ಕರೆಗಳ 'ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರೆಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

49 |ಚಿತೆದೆರ್ಗ ಚಳ್ಳೆ ಚಳ್ಳಕರ" ಕರಗಳ ಆಥುನೀಕರಣ-ಪ್ರೆಥಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

50 |ಚಿತೆಡುರ್ಗ ಚೆಳ್ಳರೆ" ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಕರಗಳ ಇಧೌನೇಕರಣ-ಪೆಧಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


11.00|ಎಸ್‌.ಎ.ಮಹೇಶ್‌ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಹಾಗೂ 
9.25|೮ರ್‌ ಟಿ 8.14 8.00 ಪತಹ್ನ ಜಾ 
ಜತದುಗ" ಬ್ದ: ಬಳ್ಳಸರ, ಕಾಲೂರಿ 18.50| ಎಮ್‌ ಲೋಕಿಶ ಎಮ್‌ ಕೋಕ 16.28| 0.00 ಪಣಪಾ 
ರಾಣೀಕೆರೆ ಏರಿ, ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಫೀಡರ್‌ 
ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚಿತ್ರಡುರ್ಗ ಜಿಕೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 9.00|5ಗದೀಶ ಜಗದೀಶ 7.92 0.00 ಪ್ರಗತಯಕ್ಷ 
ಪರಶುರಾಮಪುರ ಹೊಸಕೆರೆಯ 
ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚಿತ್ರರುರ್ಗ ಚಫ್ಲ ಚರಕ ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 18.50|3ಕಾಶಪೈ ಪ್ರಕಾಶಷ್ಯೈ 16.28 419 ಪ್ರತಹಕ್ಷತ 


ಟಿ.ಎನ್‌.ಕೋಟೆ ಕೆರೆಯ ಫೀಡರ್‌ 
ಕಾಲುವೆ ಡುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕ,ಸಂ ಜೆಕ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
1 p) 3 
51 |ಚಿತದುರ್ಗ ಚಕಕ 
52 |ಚಿತೆಡುರ್ಗ ಚಳ್ಳಕೆರೆ 
53 |ಚಿತದೆರ್ಗ ಳಕಾಲ್ಲೂರು 
54 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೊಳೆಕಾಲ್ಲೂರು ಪೊಳೆಕಾಲ್ಲೂರು 


ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರೆ 


ಮೂ 'ಕಾಲ್ಲೂರ 


57 [ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು ಳೆಕಾಲ್ಕೂರು 
58 |ಚಿತದುರ್ಗ ಹಿರಿಯೂರ ಹಿರಿಯೊರ 
59 |ಚಿತೆದುರ್ಗ ಜರಿಯಾರ್‌ ಹರಿಯೊರೆ 


ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ 
ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಧುನೀಕೆರಣ-ಪೆಧಾನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕಿರೆಗಳ ಆಧುನೀಕ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಚೌಳೂರು ಕೆರೆಯ ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ 
ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚತ್ತದಾರ್ಗ ಜಕ್ಸ್‌ ಡಕ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ] `ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ `ಹೆಂತೆ ಷರಾ 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿ 
10 ll | 13 [El 
ಪಗತಯಕ್ಲಡ 
ಪಗತಯಶ್ರ: 
14.00|ಜ ಒ ರಾಜು ಪ್ರೆಗತಿಯೆಲಿದೆ 
28.00 |ಶೀರಾಮುಲು ಪೆಗತಯಕ್ಲಡ 
27.75 |ಕೀರಾಮುಲಾ ಪಗಡೆ 


ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪಥಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಚಿತದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಏರಿ 
ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಚಿತ್ರ; ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮಕುಂದಿ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್‌ 
ಚಾನಲ್‌ ಡುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲುದ್ಯಾಮವ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ 
[ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


37.00|ಶೀರಾಮುಲು 


10.00|35ಕುಮಾರೆ 


ರಿಯೂರು ಹಿರಿಯೂರು ಕರಗಳ ಆಧಾನೀಕರಣ-ಪಧಾನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಹಿರಿಯೂರು ಹಿರಿಯೂರು ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಹರಿಯೊರಾ ಹರಿಯೊರ್‌ ಕರಗಳ ಆಡೌನಿಣರಣ-ಪಧಾನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಹನಯೊರು ಹರಿಯೊರು ಕರಗಳ ಇಧುನೇಕರಣ-ಪೆಧಾನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಐಮಂಗಲ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ 
ಹಿರಿಯೂರು ಹಿರಿಯೂರು ಕೆರೆಗಳೆ ಅಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೌನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹರಿಯೊರು ಹರಿಯೊರು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪಧಾನೆ ಚಿತೆದುರ್ಗ ಚಿಕೆ ಓರಿಯೊರೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಿಶಿಣಗುಂಡಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಜರಯೊರಕು ಹರಿಯಾರು ಕರಗಳ ಆಧಥುನೀಕರಣ-ಪಧಾನೆ ಚತದೌರ್ಗ ಚಿಕ್ಲ ರಿಯೂರು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳುವಿನಹಾಳ್‌ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಸಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಜಕಯೂರಾ ಜರಾ ಗ್ಗ ಆಘನರಣ-ಪಧಾನ |ತತಡಾರ್ಗ ಚಕ್ಲಿ ನರಿಯಾರು 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಿಲಾಲಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


9.30[ಆರುಣಕುಮಾರ 


0.00 


0.00 


0.00 


ಕ್ರಸಂ ಜಿಕ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಪ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಥ'ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಂದಾಜು ']ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ] ಪಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ`ಹಂತ ಷರಾ 
ಮೊತ್ತ ಹೆಸರು ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
| I 2 3 4 7 8 9 10 I 14 
68 |ಟಿತದುರ್ಗ ಹರಿಯಾ ಹಿರಿಯೂರು ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರೆಧಾನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜತೆ ಓರಿಯೂರು 11.00 |ಕಶಿಕುಮಾರ ಶಶಿಕುಮಾರ 9.68 0.00 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂನಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ 
[ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
69 |ಚಿತೆಡುರ್ಗ ಹಿರಿಯೆಣರು ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪೆಧಾನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜತ್ಲೆ ಹರಿಯೊರು 10.00|ಕಶಿಕುಮಾರ ಶಶಿಕುಮಾರ 8.80 0.00 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಪನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ 
70 |ಡಿತೆಡೆರ್ಗ ತಕ ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪೆಧಾನ 48.00|ಪುಟ್ಟಯ್ಯೆ ಎಮ್‌ ಟಿ 0.00 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
71 [SSN ಹೊಳಳ್ಕೆಕ" ಕರೆಗಳ 'ಆಢುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನೆ 


48.00|ನುಟ್ಟಯ್ಯೆ ಎಮ್‌ ಟಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಆಧುನಿಕರಣ-ಪೆಧಾನೆ 


48.00|ನೌಟ್ಟಯ್ಯೆ ಎಮ್‌ ಟಿ 


48.00|ಸಡಿಬಂಡೆಯ್ಯೆ 


ಚಿತದೌರ್ಗ ತ್ವಿಕ 
ಚಿತ್ತೆದುರ್ಗ ಹೊಳತೆರ 


48.00|ನಡಬಂಡೆಯ್ಯೆ 


49.00|ಮುಟ್ಟಯ್ಕೆ ಎಮ್‌ ಟಿ 


8.00 


0.00 


0.00 


0.00 


25.00 


್ಥ 3 ಹೊಳ್ಳ 46.00|ನಟ್ಟಯ್ಯೆ ಎಮ್‌ 0.00 ಪ್ರಗತಿಯ? 
ಹೊ ಲ್ಕರೆ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಚತಡೌರ್ಗ ಖೊಳತ್ಕಿರೆ 45,00 ಅರುಣಕುಮಾರ 000 ಪಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಚಿತಡುರ್ಗ ಸೆದೆರ್ಗ ಕರಗಳ ಆಢಥುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಲ್ಲೆ ಹೊಸೆಡುರ್ಗ 44.005 ಎನ್‌ ಸೆಂಗಪ್ತೆ 0.00 ಪ್ರಗತಹಕ್ಷಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀರಗುಂದ ಎಡಭಾಗದ ಕೆರೆ 
ವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
[3 
ಚಿತ್ರದಾರ್ಗ |ಹೌಸಡುರ್ಗ ಕರಗಳ ಆಢುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನೆ ಹ 40.00|ಕಟ್‌ ರಾಮಚಂಡ್ರಪ್ಪೆ 000 ಪಗಾಹಕನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀರಗುಂದ ಬಲಭಾಗದ ಕೆರೆ 
ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚಿತೆಡುರ್ಗ ರ್ಗ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 45.00|ಅನೀಲಕುಮಾರ 25,00 ಪ್ರಗತಹಕನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಮಳೆಹಾನಿಯಿಂದ ಆದ ಏರಿ ಡುರಸ್ಥಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ |ಹೊಸಡೌರ್ಗ ಸಡುರ್ಗ ಕರಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ-ಪ್ರೆಧಾನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಜಿಫ್ಲೆ ಹೊಸಡೌರ್ಗ 48.00|ಎಸ್‌ ನಿ ಉಪೇಶಪ್ಪ" 2500 ಪಣಹತ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಿಗೆರೆ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಷ್‌ ಚನ್ನಗಿರಿ ಕರಗಳ ಆಧಥುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ದಾವಣಗೆರೆ `ಜಿಕ್ಸೆ, `ಚಿನ್ನೆಗರ `ತಾಲ್ಲೂಔ 43.00|5. ಪಟ್‌ ಪೌಂಜಾನಾಥೆ 000 ಈ ಪಣಹಕ್ಸಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಚಿಕ್ಕಗಂಗೂರು ಹತ್ತಿರ ಹಿರೆಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ 
ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು. 
ಪಾಷಣ ಧ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ಕರೆಗಳ ಇಧುನೀಕರಣ-ಪೆಧಾನ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಕ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 18.00|5.ಪಚ್‌ ಮೌಂಜುನಾಥೆ ಡಿ.ಹೆಚ್‌ ಮಂಜುನಾಥ 13.20 0.00 ಹ FET 
[ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ದುರಸ್ಥಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ರ] ತಾಲ್ಲೂಕ ಕ್ಷ ಕ್ಸ್‌ ಶೀರ್ಷ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ "ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು"'[ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ`ಭಾಗವೆಹಿನಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೌತ್ತಗ "ಹಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹೆಂತೆ ಷರಾ 
ಮೊತ್ತ ಹೆಸರು ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಿರ [ಪಗತಿಯಕ್ರಡೆ 
3 4 5 7 [ 9 10 IT 12 13 [El 
ನೆಗಿರ ಚೆನ್ನೆಗಿರಿ ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪಧಾನೆ ದಾಷಣಗಕ ಚಕ್ಲಿ `ಡನ್ನಗಿಕ`' ತಾಲ್ಲೂಕ 20.00[65.ಹೆಚ್‌ ಪೌಂಜುನಾಥೆ ಡ.ಪೆಚ್‌ ಮಂಜುನಾಥ 17.60 0.00 - ಪಗತಿಯಕ್ಷಡೆ s 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ದಿಗ್ಗೇನಹಳ್ಳ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ದುರಸ್ಥಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ದಾವಣಗೆರ "ಸಗರ ಚನ್ನಗಿರಿ ಕರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪಥಾನ ದಾವಣಗರ ಜಿಲ್ಲ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 10.00|5-ಹೆಚ್‌ ಮಂಜುನಾಥೆ ಡಿ.ಹೆಚ್‌ ಮೆಂಜುನಾಥೆ 7.04 0.00 ವ ಪಗತಹಕ್ತಡೆ ನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮೇಳನಾಯಕನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಒಡೆದು 
ಹೋಗಿರುವ ಗೋರಣ್ಣಕಟ್ಟೆ ದುರಸ್ಥಿ 
u [ 
ಪಡಿಸುವುದು. 
ಚನ್ನಗಿರಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪಥಧಾನ ದಾವಣಗೆರ ಜೆಕ್ಲೆ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 32.00|53.ಈಚ್‌ ಮಂಜುನಾಥ ಡಿ.ಹೆಚ್‌ ಮಂಜುನಾಥ 28.16 0.00 = ಪೆಗಕಯೆಲ್ಲಿಡೆ pe 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೆಬ್ಬಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಫೀಡರ್‌ ನಾಲೆಯ 
ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಭಾಗದ ಡುರಸ್ಸಿ 
ಪಡಿಸುವುದು. 
ಚನ್ನಗಿರಿ ನಗರ ದಾವಣಗೆರ ಜತ್ತೆ `ಚನ್ನಗ್ಕ ತಾಲ 50.00|5.ಹಜ್‌ ವೌಂಜುನಾಥೆ ಡೆಡ್‌ ಮಂಜುನಾಥ 0.00 = ಪಗತಹಾಕ್ತಡ 
ದಿಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಫೀಡರ್‌ ನಾಲೆಯ 
ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ಥಿ 
ಪಡಿಸುವುದು. 
38 [ರಾಪಣಗರ ದಾವಣಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರೆ 18 ಆಧುನೀಕರಣ-ಪಧಾನ ದಾವಣಗೆರೆ ಚಿಕ್ಲೆ'ದಾವೆಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 40.00|5 ಠ್‌ ಜಿ.ಓ ರಾಜು 0.00|  ರ್‌ಗಾಂಕದೆ § 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಸಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ 
ಬಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
85 |ದಾಪಣಗರೆ  |ದಾಷಣಗೆರೆ ಪಹಾಯಕೊಂಡೆ ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪಧಾನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 20.00|ಜಪೆ ಅಜ್ಯಪೆ 0.00 - ಪ್ರಗಕಹಕ್ಸಡೆ - 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಚ್ಚವ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಹುಚ್ಛವನಹಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು 
ಬಸಿಯುವಿಕೆ ತಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ 
ಎರಿ ದುರಸಿ 
| 50 |ದಾಪಣಗರ  |ದಾಪಣಗರೆ ಮಾಯಕೊಂಡ ಕರಗಳ ಆಧೌನಿಕರಣ-ಪಧಾನ ದಾವಣಗೆರ ಜಿತ್ಲ ದಾವಣಗೆರ 10.00|5ರ೯ ನ್‌ ರಶ್ರ್‌ನ್‌ 000 ಥ್‌ ತತ್ತ ಧ್ಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂದಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಕಾಸವೇ ದುರಸ್ತಿ 
ಪಾವಣಗರ  |ದಾವಣಗರೆ ಮಾಯಕೊಂಡ ಕರೆಗಳ ತಥನೀಕರಣ-ಪೆಧಾನೆ ದಾವಣಗೆಕ ಜತ್ಲೆ`'ರಾವಣಗಕೆ 10.00|5ರ೯ನ್‌ ದರ್ಶನ್‌ 0.00 ps ಪಗತಹಕ್ತಡ ಸ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ಹೊನ್ನೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು 
ಬಸಿಯುವಿಕೆ ತಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ 
ಏರಿ ದಮರಸಿ 
97 [dnd ನ್ಯಾಕ್‌ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಕರಗಳ ಆಧಥುನಿಣರಣ-ಪೆಧಾನೆ ದಾವಾಗೆಕ ಚಿಕ್ಲೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕ, 40 00|ಎನ್‌. ಎಸ್‌. ಮೆಂದುನಾಥ್‌ ಎನ್‌ಎಸ್‌ B10} BSceEThRons 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸೊರಟೂರು ಚಾಲಿ ಹೊಸೂರು ಕೆರೆ ಮಂಜುನಾಥ್‌ 
ಏಲಿಯು ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ 
93 ದಾವಣಗೆರೆ [ಹೊನ್ನಾಳಿ ಹೂನ್ಸಾಳಿ ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪೆಧಾನೆ ದಾವಣಗೆಕೆ ಚಿಕ್ಸ ಹೊನ್ನಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, 40.00|°ರ್‌. ಉಮೇಶ್‌ ನಾಯ್ಕ್‌ ತರ್‌ ಉಮೇಶ್‌ ನಾಯ್ಕ್‌ 35.62 8.00| ಪೋರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕತ್ತಿಗೆ ಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ 
ತೂಬುಗಳೆ ದುರಸ್ಥಿ 
os [ಪಾಗಿ |ಸ್ಯಾಮತಿ ನ್ಯಾಮತಿ ಕರಗಳ ತಧುನೀಕರಣ-ಪೆಧಾನೆ ವಾಷಣಗಕಚಕ್ಲಿ ನ್ಯಾಷಿಕ ತಾಲೂಕು, 49,508. ಪೇಲಗಿರಿಯೆಪ್ಪೆ ಪೇಲಗಿರಿಯೆಪೆ 44412 3484 Srroದದೆ ಮ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸವಳಂಗ ಹೊಸಕೆರೆ ಡುರಸ್ಥಿ. ಕಾಮಗಾರಿ 
95 |ಚಿತೆದುರ್ಗ ಚಿತ್ರಡುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಚಿತಡೌರ್ಗ ಜಿಕೆ ಚಿತ್ರೆದೆರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು 200.00[5ರಿಕ ಬಿಡ್‌ ಸಸಚೌಕ ಆರ್ಥಿಕೆ ಬಿಡ್‌ 0.00 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳೆ |ಭೀಮ ಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್‌ ನಂ-01) 
ಕ |ಚತೆಡುರ್ಗ ಚತೆಡೌರ್ಗ ಚಿತ್ತಡರ್ಗ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಪಗಾರಿಗಳು - ಚಿತಡುರ್ಗ ಜಕ್ತ. `ಚತಡೆರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು 
¥ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ಭೀಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್‌ ನಂ-03) 
[3 


ಕಸಂ ಜೆಕ್ಜೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತ ಲೆಕ್ಕ ನೀರ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ೦ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ `ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ೦ಡರ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚಿ ಷರಾ 
ಮೊತ್ತ ಹೆಸರು ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
dd 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 14 
97 |ಚತರುರ್ಗ ಪತಗ ಚಿತಡುರ್ಗ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳ್‌ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿಕ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್‌ 
ನಂ-02) 
98 |JISnF ಚಿತ್ತ್ರಡುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿಕ್ಲೆ `ಹೊಸಡುರ್ಗ 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ |ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್‌ವೇ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್‌ ನಂ-02) 
99 |ಚತರರ್ಗ 3ತSರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಕ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೈ'ಪ್ರೆಕಾಶ ವೈ`ಪೆಕಾಶ 171 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ [ಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 
ವಿಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
100 |ಹಿರಿಯೊರು [ಹಿರಿಯೂರು ಹಿರಿಯೂರು ಪ್ರಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ಬಿ ಎಸ್‌ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿ ಎಸ್‌ 4.00 0.00 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗೆಳ |ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದಲಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರಪ್ಪ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಕಾಂ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಿವಿಟ್‌ 
ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
101 ಹಿರಿಯೂರು [ಹಿರಿಯೂರು ಹಿರಿಯೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 9.25|ಜೆ ಒ ರಾಜು ಜಿ ಒರಾಜು 8.23 0.00 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ ವೇದಾಪತಿ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 
ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 
ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
102 |ಹಿರಿಯೊರು [ಹಿರಿಯೂರು ಹಿರಿಯೊರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 9.25|ಬೆ ಒ ರಾಜು ಜಿ ಒರಾಜು 8.23 0.00 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 
ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
103 |ಜಿತೆದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 20.00[ಪೌಟ್ಟಯ್ಯೆ ಎಮ್‌ ಟಿ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಎಮ್‌ ಟಿ 17.60 0.00 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
104 |Sತರnr ಹೊಸಡುರ್ಗ ಸಡೌರ್ಗ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಕ್ಲ ಹೊಸದುರ್ಗ 49.00 |ರಾಷಿಚಂಡ್ರಪ್ರ 3258 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ |ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊರಟಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ [ಡ್ಯಾಂ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
105 |ಚಿತದುರ್ಗ ಹೊಸದುರ್ಗ ಸದುರ್ಗ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ 49.00|ರಾಮೆಚೆಂದ್ರಪ್ರ 39410 5.00 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ |ತಾಲ್ಲೂಕು ದೆವಿಗೆರೆ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ಕಾಸವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ರ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮೌಗಾರಿಗಳ್‌- ದಾವಣಗೆರೆ ಜಲ್ಲೆ `ಚನ್ನೆಗಿರ`ತಾಲ್ಲೂಪ 50.00|ರಾಜು ಜಿ: 4480 000 ಪಪ್ಪನ 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ |ತ್ಯಾಪಣಗಿ-ಅರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯದ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿನ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಮುಂಭಾಗದ 
ತಡೆಗೋಡೆ ಮರಸ್ಸಿ. 
107 |oearಣಗರ ಜಗಳೂರು ಜಗಳೂರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳೊರು' ತಾಲ್ಲೂಕು 50.00[ಬ೦ದೆಪ್ರ ಎ.ಎಂ ಚಂದ್ರೆಪ್ಪೆ ಎ.ಎಂ 39.17 


ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


'ಅರಿಶಿನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ 
ಮತ್ತು ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


44.68 


ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಿನ್‌ ಈರಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ 
ಹತ್ತಿರ ಶೀಲವಂತನಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ 
ನಂ.136 ಕುಮದ್ದತಿ ನದಿ ದಂಡೆಗೆ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ']ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಭಾಗವೆಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟಂಡರ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಚ್ಜೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹಂತೆ ಷರಾ 
ಮೊತ್ತ ಹೆಸರು ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ: 
6 7 § i I [i 3 [E] 
ಪಧಾನ ಕಾಷೌಗಾರಿಗಔ ವಾವಣಗಕ”ಜಕ್ಷೆ ನ್ಯಾಪ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕ, 25.00|ಎನ್‌. ಎಸ್‌. ಮೌಂಜುನಾಥ್‌ 2229 000 = ಪಗತಹಕ್ತತ = 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರುಗಳ |ಆರುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸುರಹೊನ್ನೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ದಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ದುರಸ್ಥಿ. 
ಪ್ರವಾಹ ನಯಂತಾ ಣ್ಣ ದಾವಣಗರ ಚಿಕ್ಷ'ಪರಿಷಕ ತಾಲ್ಲೂಕು 49.50” 5 000 ವ - ಚಾರ್‌ ನ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹನಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ 92/2 ರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಪ್ರವಾಹ್‌ನಯಂತಣ ಣ್ಣ ದಾಷಣಗೆರಕ ಚಕ್ಲಿ ಹರಿಷರ ತಾಲ್ಲೂಕ 49 50|- H 000 ps p ಚಾಡ್‌ ಪಹಾಪಕ್ತರ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬ್ಲಾಲದಹಳ್ಳಿ ಹಳಳಕ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ e 
ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯೆಂತೆಣ-ಸೆಣ್ಣ ದಾಷಣಗರೆ ಕಕ್ಷ ಹರಪೆಕ ತಾಲ್ಲೂಕ 48.001” y 0.00 ps > ಡಾರ್ಕ್‌ ಪಹಹ್ಸಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ 
ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ 
ತಡೆಯಲು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
72 ನಾಪಣಗಕ ಪ್ರವಾ ನಯ ತ್ಲ ದಾವಣಗೆರ ಚಳ್ತೆ ಪಂಷರ ತಾಲ್ಲೂಕ 48.50” ಇ 0.00 = TSE 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹರಗನಹಳ್ಳಿ-ಹಲಸಬಾಳು ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೂಳೆಕೆರೆ 
ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ ತಡೆಯಲು 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
AHO ಶವಷೊಗ್ಗ ಚ್ಲೆ`ಅಂದಾಕಗೊಪ್ಪೆ 75.00|ಎಂ ರಘುನಾಥ್‌ 77.63 0.00 z ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇರ ಸಂಖ್‌ 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಗೃಮದ ಕೆಸಿನ್‌ ಸರ್ಮೆನಂ 37ರ ಹತ್ತಿರ ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್‌ ಅಂಗಡಿ ಎಂಐಡಿ/525/ಎಂ.ಐ.ಎಸ್‌.ಯು/2020 
ಕುಮುದ್ಧತಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಹೆಚ್‌ ಸಿ ಉಮೇಶ್‌ ದಿನಾಂಕ: 21.11.2020 
ಕಾಮಗಾರಿ 
AT-O-I03-1-00-130 ಶಿಷಮೊಗ್ಗೆ `'ಜಿತ್ಲೆ ಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಎಂ`ರಘೌನಾಥ್‌ 9353 10.00| “Br ಗpoಡಿದೆ 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂ 337/2 ಮತ್ತು 
338/2 ವೈಷಾಭಾವತಿ ನದಿಗೆ ಶ್ರೀ 
[ಟಿ.ಎಸ್‌ ಮೋಹನ್‌ ಬಿನ್‌ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಶಿಕಾರಿಮೆರೆ 4711-01-103-1-00-140 -— ಸೆಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ, ಶ್ರೀ ಮಾಲತೇಶ್‌ ಬಿನ್‌ 116.21 15.00 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ರಾಮರಾವ್‌ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ 
ಬಿನ್‌ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ.7,8,10,12,14 ಹತ್ತಿರ ಚಿಟ್ಟೂರು 
[ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಡೆಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಶಿಕಾರಿಪುರ 4711-01-103-1-00-140 -— ಅಂಬಾರಗೂಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ, ಶ್ರೀ 100.00|ಕ ಬಿ ಲೋಕೇಶ್‌ 93.06 0.00 ನ ಸೆಗಕಯನಣೆ 
ಪವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್‌ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಇವರ ಎಂ ರಘುನಾಥ್‌ 
ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಅಂಬಾರಗೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 36/ ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿ ದಂಡೆಗೆ 
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಶಕಾರಿಷರ FOTO = ಅಂಚಾರಗೊಪ್ಪೆಗ್ರಾಷಾದೆ ಕ್‌ ರಾಜಪ್ಪೆ 100.008 ಎ ಪೊಣೆಶ್‌ ಕ ಬ'ಪೊಣಿಪ್‌ 93.01 70.46] ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ - 


ಕಸಂ] ಜಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ"ಹೆಸೆರು ಅಂದಾಜು" '[ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ `ಭಾಗವೆಹಿಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಂಡರ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ] `ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹಂತೆ ಷೆರಾ 
ಮೊತ್ತ ಹೆಸರು ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
I 2 3 4 6 7 R 10 1 14 
118 [ನೆಪೊಗ್ಗೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ನಿಕಾಶಿಷೌರ AT-0-103-1-00-140 — ಅಂಜನಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಗಾಮ ಗಾವ್‌ 110.00|5 ಶೇಷೆಯ್ಯೆ 102.82 79.30 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿ, ಗಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೆಚ್‌ ಸಿ ಉಮೇಶ್‌ 
ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ 
ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಾಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
119 [ನವಪೊಗ್ಣ ಕಿಕಾರಿಪೌರೆ ಶಿಕಾರಿಪೌರೆ 4711-01-103-1-00-140 - ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಕಾರಿಪೆರ್‌ ತಾಃ 590.00] ಎಂ ನಾಗೇಶ್‌ 57237| 82880 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನಳ್ಳಿ ಗಮದ 
ಬಳಿ ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
oA | ಕಾಮಗಾರಿ 
120 [ಪಪ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಕಾರಿಷುರೆ 4702-0005039 ಶಿಷಷೊಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಕಾರಿಪೆರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 225.00[ನ ಅಪ್ರ 21082] 12318 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು ಅರಳೇಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ" 
121 [ಶಿವಮೊಗ್ಗೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಿಕಾರಿಪುರ 4702-00-101-1-07 139 ಶಷಷೊಗ್ಗ ಜಳ್ಲೆ `ಾರಿಷರ್‌ತಾಲ್ಲೂಕು, 256.11] 191.17 
ಕೆರೆಗಳ ಆಥುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ನಳ್ಳಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೆರೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
122 |ಶಿವಮೂಗ್ಗ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಿಕಾರಿಪುರ 4702-00-101-1-07-139 ರ my 126.34 120.74 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಬಸವಣ್ಣನ ಕೆರೆ ಏರಿ ಕುಸಿದ ಭಾಗ ಮಳೆ 
ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾನಿ ಡುರಸ್ಸಿ. 
123 |ರಪಪೊಗ್ಗೆ ಶಕಾರಿಷುರೆ ಶಕಾರಿಷುರೆ 4702-22 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಶಿಕಾರಿಪೌರ`ತಾಲ್ಲೂನಿ, ಹೊಸೊರು 28.45 53.51] SeprAod Fa 
ಯೋಜನೆ (ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ) ಹೋಬಳಿ, ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ಉಮೇಶ್‌ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್‌ ಚಂದ್ಯಾನಾಯ್ಕ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.॥ ರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
124 |ನಿವಪೊಗ್ಗ [ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಕಾರಿಪುರ AIT ಶೇಷ ಘಡಕ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 3853 “73 Sorrcsd ವ 
ಯೋಜನೆ (ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ) ಹೋಬಳಿ, ಬಳೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್‌ ಬಿನ್‌ ಹೀರ್ಯಾ 
ನಾಯ್ಕ್‌ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26/1 
ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
125 ಶಿವಷೊಗ್ಗೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಿಕಾರಿಪುರ A077 ನಕೇಾಷ ಘಟಕ ಿಕಾರಿಪೆರ`ತಾಲ್ಲೂಕು, `ಹೊಸೊರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಎಂಟಿ 28.94 3243] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮಾ 
ಯೋಜನೆ (ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ) ಹೋಬಳಿ, ಸಳ್ಳಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬಸವರಾಜು 
ರಾಮನಾಯ್ಕ್‌ ಬಿನ್‌ ತೋಳಚನಾಯ್ಯ್‌ ಉದಯುಶೆಟ್ಟಿ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 62 ಶಿವಶರಣ ಅಂಗಡಿ 
ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
126 ಶಿಷಷೊಗ್ಗೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಿಕಾರಿಪುರ 4702-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಶಿಕಾರಿಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಇಟಗಿ ಹಳ್ಳಿ 40.00|ರಮೇಶ್‌ [ರಮೇಶ್‌ 33.47 36.49] ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ವ್‌ 
ಯೋಜನೆ (ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ) ಸರ್ವೆ ನಂ. 27/2ರ ಲಲಿತಮ್ಮ ಕೋಂ ಚೇತನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ದೊಣ್ಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಗಂಗಮುತ್ತಯ್ಯ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ [ಟಿ ಶೇಷಯ್ಯ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಆರ್‌ 
127 |ನಪಪೊಗ್ಣ  |ಶಿಕಾಂಪುರೆ ಶಿಕಾರಿಪುರೆ 4702-27 ನಶೌಷ ಘಟಕ ಶಿಕಾರಿಪುರ`ತಾಲ್ಲೂಕ, ಹೊಸೊರು 35.00[5ರ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಆರ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ 28.19 30.87] ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ - 


ಯೋಜನೆ (ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ) 


ಹೋಬಳಿ, ಬಳೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ರಾಮನಾಯ್ಕ್‌ ಬಿನ್‌ ಸಕ್ರ್ಯಾನಾಯ್ಕ್‌ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.25 ರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಭಕ್ತಾಲ್‌ ಮಾರ್ಕ೦ಡಯ್ಯ 
ಬಸವರಾಜ್‌ ಪೂಜರ್‌ 


ಮೆತಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಕ ಕೀರ್ಷಿಕ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯೆಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ೦ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ'ಭಾಗವೆಓಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ೦ಡರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಪರಾ 
ಮೊತ್ತ ಹೆಸರು ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡರ [ಪಗತೀಯಕ್ತಡೆ 
ಒ 2 9 14 
ಸಕಾರಿಷಾರ ANTI ವಾಷ್‌ ಘಡ ಶಕಾರಿಪಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಾ, ಮುದ್ಧೆನಹ್‌ ಗ್‌ 
ಯೋಜನೆ (ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ) ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದ ನಾಯ್ಕ್‌ ಬಿನ್‌ ಪೂರ್ಯ 
ನಾಯ್ಕ್‌ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
72 ರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ವಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
=} 
ಶಿಕಾರಿಪುರ 60.00|5 ತೇಷೆಯ್ಯೌ 
ಪಂಚಾಯ್ತಿ, ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ ಜಾವಗಟ್ಟೆಕೆರೆ ಅರ್‌ ಎಸ್‌ ರವಿಕುಮಾರ್‌ 
ಕೋಡಿಯಿಂದೆ, ಮಳೂರು ಅರಸಕಟ್ಟೆ ಶೀನಿಧಿ ಕನ್ನೃಕ್ಷನ್ಸ್‌ 
ಕೆರೆಯವರೆಗೂ, ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಆರ್‌ ಎನ್‌ ಪಾಂಡುರಂಗ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂ ಕವಟಿ 
ಎಂ ಬಸವರಾಜ್‌ 
ಕಾರಿಪುರ 402-7 ವಿಕೌಾಷ್‌ ಘಟ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹತ್ಸೆ ಗ್ರಮಡೆ ಹೆಡ್‌ ಸ ಉಪೌಶ್‌ 
ಯೋಜನೆ (ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ) ಸರ್ವೆ ನಂ. 220ರ ಹತ್ತಿರ 
ಧರ್ಮನಾಯ್ಯ್‌ ಬಿನ್‌ ಮಂಗ್ಲಾನಾಯ್ಯ್‌ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿ 
ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಶಿಕಾರಿಪುರ 4702-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ॥ ಹೊಸೂರು ಹೋಬಳಿ, 
ಯೋಜನೆ (ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ) ಮಾರವಳ್ಳಿ ಗಾಮದ ಸನಂ 166/ಎ ರ 
ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಿಕಾರಿಪುರ 702-27 ವಿಶೇಷ್‌ ಫಟ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ॥ ಹರಗಿ ಗ ದ ಗುಡ್ಡದೆ 
ಯೋಜನೆ (ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ) ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗೃಮದ ಸ.ನಂ 74ರ 
ದಾನಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರ್‌ ಏನ್‌ ಪಾಂಡುರಂಗ 
ನಿಂಗಣ್ಣ ಎಂ ಬಿರದಾರ್‌ 
ಗಂಗಾಧರ್‌ ಪೈ 
ಶಿಕಾರಿಪೆರೆ 4702-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ॥ ಹೂಸೂರ 
ಯೋಜನೆ (ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ) ದುರ್ಗಪ್ಪ ಇನ್‌ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಇವರ ಸ.ನಂ ಆರ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ 
197/5 ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಪುದ ಆರ್‌ ಎನ್‌ ಪಾಂಡುರಂಗ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಶಕಾರಿಪೌರ 472-77 ವಿತೌಷ ಘಟಕ ತಾ ಹೊಸೊರೌ ಹೋಬಳಿ 70.00|5ರ್‌ ಎನ್‌ ಪಾಂಡೌರಂ ರ್ಣಗೂಂಡಔದೆ 
ಯೋಜನೆ (ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ) ಬಳೂರು ಗ್ರಾಮ, ಶ್ರೀ ಹಾಲಾನಾಯ್ಕ್‌ ಹೆಚ್‌ ಸಿ ಉಮೇಶ್‌ 
ಬಿನ್‌ ಗನ್ಮಾನಾಯ್ಕ್‌ ಇವರ ಸ.ನಂ 27 
ರ ಜಮೀನಿಗೆ (ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕ) ತಡೆಗೋಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಶಿಕಾರಿಪುರ 4702-423 ಗಿರಿಜನೆ ಉಪೆಯೋಜನ [ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ॥ ಅಂಜನಾಪುರ 100.00|ಜ ಎಂ ಬಸವರಾಜು ಜಿ ಎಂ ಬಸೆವೆರಾಜು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೋಬಳಿ, ಕಲ್ಮನೆ ಗ್ರಮ, ಶ್ರೀ ಟಿ. ರಮೇಶ್‌ ಪಿ ಚಿನ್ನಕಾರ್‌ 
ಲೋಕೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂಜುಂಡೇಗೌಡ ದಿನೇಶ್‌ 
ನೋ. 109 ರ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಕಟ್ಟೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್‌ ಸಿ ಉಮೇಶ್‌ 


ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ ಕುಮಾರ್‌ 


ಕಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಲಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ "ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ']ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ `ಪೆಚ್ಚಿ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ`ಹೆಂತ 
| ಮೊತ್ತ ಹೆಸರು ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಪೊರ್ಣಗೊಂಕದೆ 
7 p 3 4 3 [ 7 § ನಾಕ್ಸ್‌ i TI 7 
136 [ನವಷೊಗ್ಗಿ ಶಕಾರಿಪೌರೆ ಶಕಾರಿಪೌರ 4702-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪೆಯೋಜನೆ]ಕಾರಿಪರ ತಾ ಅಂಜನಾಪುರ 100.00|ನ ಪಟ್‌ ಕೃಷ್ಣರಡ್ಡ ಜಿ ಎಂ`ಬಸವರಾಜು 73.67 82.45] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 
ಹೋಬಳಿ, ಕಲ್ಲನೆ ಗ್ರಮ, ಶ್ರೀ ಟಿ. [ಜಿ ಎಂ ಬಸವರಾಜು 
ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಈಶ್ವರಪ್ರ ಸರ್ವೆ ನೋ. ಹೆಚ್‌ ಸಿ ಉಮೇಶ್‌ 
109 ರ ಪಕ್ಕ ಗುದರಕ್ಕಿ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕೆ ಕ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ ಕುಮಾರ 
ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ ದಿನೇಶ್‌ 
ರಮೇಶ್‌ ಪಿ ಚಿನ್ನಕಾರ್‌ 
ಟಿ ಶೇಷಯ್ಯ 
137 [ಶಿವಾ ಶಿಕಾರಿಪೌರೆ 4702-23 Nouನೆ ಉಪಯೋಜನೆ |ರಕಾರಿಪರ ತಾ ಅಂಜನಾಪರಕ 100.005 ಎಂ ಬಸವರಾಜು ಜಿ ಎಂ`ಬಸವೆರಾಜು 73.93]| 8279] Serrfpoಡದ 
ಹೋಬಳಿ, ಕಲ್ಮನೆ ಗ್ರಮ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಮೇಶ್‌ ಪಿ ಚಿನ್ನಕಾರ್‌ 
ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ ದಿನೇಶ್‌ 
109 ರ ಪಕ್ಕ ಗುಡರಕ್ಕಿ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕ ಹೆಚ್‌ ಸಿ ಉಮೇಶ್‌ 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ ಕುಮಾರ್‌ 
ಟಿ ಶೇಷಯ್ಯ 
ಷ್ಠನಾಯಕ್‌ 
138 ಶಿಕಾರಿಪುರ 4702-423 ರಜನ ಉಪಯೋಜನೆ|ರಕಾರಪುರ ತಾಗ ಅಂಜನಾ: 155.009 ಶೇಷಯ್ಯೆ ಟಿ'ತೌಷಯ್ಯ 137.50] 122.79| Arr 
ಹೋಬಳಿ, ಕಲ್ಮನೆ ಗಮ, ಮರಾಠಿ 
ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಪಕ್ಕ, ಬೆನಕನ ಹಳ್ಳ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿಂದ ಬಸವಿಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ 
ಸಿಲ್ಫ್‌ ತೆಗೆದು ಸರ್ವೆ ನಂ. 192 ರ ಪಕ್ಕೆ 
ಪರಸಪ್ಪ ಸಿ ಬಿನ್‌ ರಾಮಪ್ಪ ಮತ್ತು 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 174/3 ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್‌ 
ತೊಕಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್‌ 
ಲೋಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂ. 180 ರ 
ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಹುಚ್ಚ ಲಿಂಗಪ್ಲ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
139 |5ಪಪಗ್ಗ ರಿಪು ಶಕಾರಿಷುರೆ 4702-473 Nod ಉಪೆ ಶಿಕಾರಿಪೌರ್‌ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳಗುಂದ 50.00|ಬಸಪೆರಾಜ್‌ ಬೊಪ್ಮತಟ್ಗ ಬಸವರಾಜ್‌ ಚೌಮ್ಮತಟ್ಟ 3631 80.12] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹೋಬಳಿ, ಗುಡ್ಡದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗಮದ, 
ಶ್ರೀ ಕೆ. ದೇವರಾಜ್‌ ಬಿನ್‌ ಕನ್ನಪ್ಪ 

ನಿಪ್ರಾಣಿ ರಪರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 192 ರ 
ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ, ಹೊಲಗೇರಿ ಕೆರೆಗೆ 
ಸೇರುವ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಬಿ ಎಂ ಜಗದೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ 
ಆರ್‌ ಎನ್‌ ಪಾಂಡುರಂಗ 
ಮಹೇಶಪ್ಪ 


140 523, ಕಕಾರಪ 4707-23 oud ಉಪೆಯೋವಕೆ| ಅಂಜನಾಪುರ ಹೋಬ 
ಮರಾಠಿ ಕೈಂಪ್‌ ಪಕ್ಕ ಬೆನಕನ ಹಳ್ಳ 
ಡ್ಯಾಂನಿಂದ ಬಸವಿಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ 
ಸಿಲ್ಪ್‌ ತೆಗೆದು ಸರ್ವೆ ನಂ.185 ರ ಪಕ್ಕ 
ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಮಂಜಪ್ಪ ಮತ್ತು 
ರಾಮಾಚ್ಛಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ತೊಪಪ್ರ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


40.005 ಎನ್‌ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿ'ಎನ್‌ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 31.14| 3469] SerrApod 


ಶಕಾರಿಪಕ 40273 Nod ಉಪೆ ಕಾರಿಪುರ ತಾಃ ಅಂಜನಾಪುರ 
ಹೋಬಳಿ, ಕಲ್ಪನೆ ಗ್ರಿಮದ ಶೀಟಿ 
ಕುಮಾರ್‌ ಬಿನ್‌ ಟಿ.ಎಸ್‌. ಈಶ್ವರಪ್ಪ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿ 
ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


90.0022 3 ಉದೆಯ ಕಟ್ಟ 77.96] 87412 SerrARos 
ಬಸವರಾಜ್‌ ಬೊಮ್ಮಕೆಟ್ಟ 
ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್‌ ಅಂಗಡಿ 


ಹೋಬಳಿ, ಕಲ್ಮನೆ ಗ್ವಮದ ಶ್ರೀ ಗುತೃಪ್ಪ ಆರ್‌ ಎನ್‌ ಪಾಂಡುರಂಗ 
ಬಿನ್‌ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಪರಮೇಶ್ವರ್‌ ಎಂ ಹೆಚ್‌ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ ಸುಂದರಂ 


್ಸೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು '[ಟಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ'ಧಾಗವಹಿಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ರಡರ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಹಚ್ಚಿ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ'ಹಂತೆ ಷೆರಾ 
ಮೊತ್ತ ಹೆಸರು ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
5 [5 ಸ್ಯ § ಕಾನ i il I 
702-73 Nರಜನ ಉಪಯೋಜನೆ|ರಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಅಂದನಾಪೆಕ 50.005 ಲಕ್ಷಿನಾರಾಯಣ ಡಲಕ್ಷನಾರಾಯಣ 38.37 42.98 
ಹೋಬಳಿ, ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಮದ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂ ಹೆಚ್‌ 
ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಓಬಣ್ಣ ಇವರ ಆರ್‌ ಎನ್‌ ಪಾಂಡುರಂಗ 
ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಬಿನ್‌ 
ಹಾಲಪ್ರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜಿಗಳಕೆರೆ 
ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
707-373 Nod ಉಪ ಸೆ|ಕಕಾರಿಪರ್‌3ಾ ಅಂಜನಾಪುರ 25.00|ಕಾಬೀರಪ್ಪೆ ಕುಚೀರಪೆ 20.72 1464] Serಗೂಂಡಿದೆ 
ಹೋಬಳಿ, ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭಕ್ರಾಲ್‌ ಮಾರ್ಕಂಡಯ್ಯ 
ಶೇಖರಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಇವರ ಸೋಮೇಶ್‌ ಬಾನಪ್ಪ ಮಲ್ಲಾಪುರ 
ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಬಸವರಾಜ್‌ ಪೂಚಾರ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
4702-173 ಗಿರಿಜನ ಉಪೆ ಶಿಕಾರಿಪಾಕ ತಾಕವೆಶ ಗಡದ ಶೀ ಉದೆಯೆಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಎಸ್‌ ರ್‌ಷೇಂಡಪ್ಪ 63.08 75,55] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪಿ ಎಸ್‌ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಜಿ ಎ ಪ್ರಕಾಶ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಟಿ 
F025 Nous wa ಕಕಾರಿಪೌರ ತಾ ತಂಜನಾಪಾಕ 67.00|5ರ್‌ ಎನ್‌ ಪಾಂಡುರಂಗ ಆರ್‌ ಎನ್‌ ಪಾಂಡುರಂಗ 61.52 68.85 
ಹೋಬಳಿ, ಕಲ್ಮನೆ ಗ್ರಮದ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌ ಸಿ ಉಮೇಶ್‌ 
ಹಳ್ಳೂರಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
F073 ರಜನ ಉಪಯೋಜನೆ |ಶಕಾರಿಪರೆ ತಾ ತ೦ಜನಾಷೆರೆ ಎನ್‌`ನಿನೇಶ್‌ ಎನ್‌ `ರಣ್‌ಶ್‌ 127.09| 133.89| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೋಬಳಿ, ಕಲ್ಮನೆ ಚೌಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿ ಅಜ್ಜಪ್ಪ 
ಶ್ರೀ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಬಸಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್‌ ಅಂಗಡಿ 
ಇತರೇ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಜನಾಂಗದ 
ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಕರಡಿ ಗುಡ್ಡದಿಂದ 
ಕಲ್ಮನೆ ಬಸವೀ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ANTAIT Nod ಉಪೆಯೋದನ ಗ್ಗ ಜೆಫ್ಲೆ'ಕಕಾರಿಷೆರಕ ತಾಲ್ಲೂಕು 62.80| ಉದಯ 3 ಉದಯ್‌ಕಟ್ಟ 5233 53.57 
ಕಪಲಿ ಗಮದ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಚೀಲಪ್ಪ ಚನ್ನಬಸವರಾಜು 
ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ವಡ್ಡಿನ ಕಟ್ಟಿ 
ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
TIT Nod ಉಪಯೋಜನೆ |ಕಕಾರಪುರ ತಾಗ ಹೊಸೂರು ಹೋಬಳಿ 50.00|5 ಅಕ್ಷಿನಾರೆಯೆಣ ಡ ಅಕ್ಷನಾರಯೆಣ 3612 0.00 
ತಾಳಗುಂದ ಹೋಬಳಿ ಗುಡ್ಡದಹೊಸಳ್ಳಿ ಆರ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ 
ಗ್ಲಮದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಕೆ ಬಿ ಲೋಕೇಶ್‌ 
ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಕಾಂ ಉದಯೆಟ್ಟಿ 
ಬಸವರಾಜ್‌ ಬೊಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿ 
ಆರ್‌ ಎನ್‌ ಪಾಂಡುರಂಗ 
ಕುಬೇರಪ್ಪ 
ಗಂಗಾಧರ ವೈ 
F023 Nod ಉಪ ನಿಕಾರಿಪುರ ತಾಗ ಅಂಜನಾಪುರ 33.00|5 ಲಕ್ಷಿನಾರಾಯಣ ಡ್‌ ಲಕ್ಷನಾರಾಯೆಣ 25.30 0.00 ಪೆಗತಿಯಳ್ಲಿಡೆ 


ಸಾರು ಜಿಕೆ ಪ್‌ 60.00|- 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಬಿ. ಕುಪ್ರೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 

ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಡಕನಮಾಳ ಏತ 

ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಎಡ ಮತ್ತು 

[ಬಲ ದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ) 
[W 


ಕ್ರಸಂ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ದಾಜು ೦ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ "ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ`ಹೆಂತೆ ಷರಾ 
ಮೊತ್ತ ಹೆಸರು ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ']ಪಗತಿಯಲ್ಲಿ 
1 5 6 7 8 12 13 14 

151 ಪ್‌ RE Nರವನ ಉಪ ಯೋಜನ ವೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪೆಡ್‌ಡ ಕೋಟಿ 65.00|- -— - ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಯೆಕ್ಸ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಬಿ. ಕುಪ್ರೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ (ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್‌. ಅನುಮೋದನೆ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಳೂರು-ಮಚ್ಚೂರು ಏತ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ) 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಎಡ ಮತ್ತು 
ಬಲ ದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ 

152 4702- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಕಪ್‌ ಸತ್ತಾರಮೇಡು ಗ್ರಾಮದಿಂದ "ಪರಿಶಿಷ್ಟ 50.00|1) ಬಿ. ವಂಕಟೇಶ್‌ — ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


4702- ಅ 


ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 
ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಲೋ-ಲೆವೆಲ್‌ 
ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


3) ಎಂ.ಎನ್‌. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ 
4) ಮೆಃ ವಿಜಲಕ್ಷ್ಮ ಕನ್ಸ್‌ಸ್ಪಕ್ಷನ್ಸ್‌ 
5) ಎಂ.ಆರ್‌. ಸೋಮಶೇಖರ್‌ 


ಪಠ್ಯ `ಮಹಡೇಶ್ವರ ಚಿಟ್ಟಡ ಸಾಲೂರು 
ಮಠದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹ ಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


80.00|6) ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ 
7) ತಿಪ್ಲಾರೆಗೌಡ 
8) ಉಮೇಶ್‌ 


4702-ನೆಬಾರ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಪ್‌ 


ಪೈಸೊರು`ಜಿಕ್ಲೆ ನಂಜನೆಗೊಡು 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸವೀಡು ಹುಂಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


82:00] ಈ. ಸುರೇಶ್‌ 

2) ಪೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ 
3) ರಾಮೇಗೌಡ 

4) ಸಿ.ಎಂ. ನಾಗೇಶ್‌ 
5) ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ 


. ಸುರೇಶ್‌ 


73.29] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ £5 ಘ 


4702-ನೆಬಾರ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಕಪ್‌ 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಕ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 
[ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಗುಂಡ್ಲು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


98.00|)) ಪಿ. ಜಗದೀಶ್‌ 

2) ಎ. ಸಿದ್ದರಾಜು 

3) ಯು ಮನುಜಕುಮಾರ್‌ 
4) ಎ. ವಿಜೇಂದ್ರಮೂರ್ತಿ 
5) ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ 

6) ಷೈ.ಎಂ. ನಾಗಣ್ಣ 


. ಜಗದೀಶ್‌ 


78.67| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — ವ 


4702 ರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಚಾಮರಾಜನೆಗರ ಜಿಳ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಂಡಿಕಟ್ಟೆ ಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡಮೋಳೆ ಕೆರೆ ಸೇರುವ 

ಫೀಡರ್‌ಪಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ 
ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ. 


150.001 - ವ ಚಂಡರ್‌ ಪಹಕ್ಷಡ 


4702 ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಚಾಮಿಂಡಿಚಿಟ್ಟಡ'ಡಾವರಕ್‌'ಮತ್ತು 
ಹಿರೇಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


750.00|- 


- ಅಂದಾಜು 
ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ 


A702 ನಕೌಷ ಘನ ಯೋಜನೆ 


ಪೈಸಾರು `ಜಿಕ್ಲ ಹೆಣಸೊರು'ತಾಲ್ಲೂಪ 
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಯಿಂದ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ 
ಕೊಳಗಟ್ಟ ಬಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


140.00 


= ವ ನಾಡ್‌ ಪ್ರಹಾರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


4702 ರಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 


4702- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ೦ 


ಗ್ರ ಗಾಲಿ 
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನೆದಿಯಿಂದ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ 
ನಾಗಾಪುರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಮ್ಯಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಿ. ನರಸೀಪುರ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ೭ 
ಯೋಜನೆ 
ಇತೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸಸ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭ 
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿಂತು 
ಹಿರೇಕಟ್ಟೆ ಒಡ್ಡು ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಹಳೆಬೀಡು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪಿಕಪ್‌ನಿಂದ 
ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ನಾಲೆ 
ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಅಂದಾಜು" ']ಟೆಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ] `ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ ಹಂತ ಪರಾ 
ಮೊತ್ತ ಹೆಸರು ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಪಾರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ |ಪಗಕಿಯಲ್ಪಡೆ 
7 § [0 i |p 3 [E) 
190.00 A ನ - - ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರೌಯೆಕ್ತಿಡೆ 
310.00 ಸ ಟೆಂಡರ್‌ ಪಕೆಯೆಲ್ರೆಡೆ 
250.00 ಸ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರ8ಯೆಕ್ತಿಡೆ 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಹಿರೇಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಕೆರೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಉದ್ಯಾಷರ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯೆತ್‌ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಡುಕೆರೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ 
ಮಂದಿರದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನದಿದಂಡೆ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೂಕ್ಕರ್ಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೊಗವೀರ ಪೇಟೆ ಶ್ರೀ 
ಡುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 
ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹೌರೂರು'ಗ್ರಾವೌದ ಸೇತುವಷೌಬಳೆ 
ಮಡಿಸಾಲು ಹೊಳೆಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ 
ಅಣೆಕಟು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹೆಂಗಪಳ್ಳ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಚರಿನಕೊಡ್ಡು ಚಿಕ್ಕುದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ 
ತೊಂಬತ್ತು ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ 
ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ 


162 |ಹಂಸನ ಬೇಲೂರು 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 

163 |ಹಕಸನ ಬೇಲೂರು 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 

164 Sods ಚೇಲೂರು ಚೇಲೂರು 1702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆ8ೆಗಳ | 
ಆಧುನೀಕರಣ 

165 ಉಡುಪ ಉಡುಪಿ ಕಾಪೌ 4711-01-103-1-00-140 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 

166 [ಉಡುಪಿ ಬಹ್ಮಾವರ ಉಡುಪಿ 4702-00-101-5-02-139 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 

167 ಉಡುಪಿ ಬಹಾವರ 1 N702-00-101-5-02-139 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 

168 ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರೆ ಗ 4702-00-101-5-02-139 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 

169 ಉಡೌಖ ನಾಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ 4702-00-101-5-02-139 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 

170 |ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ 4702-00-101-5-02-139 


ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 


ಹೆಂಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ; ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ 
ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ 


ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಕೋಣಬಗೆ ಚಮ್ದಾಡಿ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ 
ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. 


60.00|18 ಎಲ್‌.ಎಸ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ 2)ಪ್ರಕಾಶ್‌ 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ 
80.00|0 ಶ್ರೀ ಎಲ್‌`ಎಸ್‌ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ as 
2)ಪ್ರಕಾಶ್‌ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ 
60.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
200.00|ಬಿ.ಗೋಕುಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ, ಜಿ.ಗೋಕುಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, 219.65 0.00 
ಸುನಿತ್‌ ಕೆ.ಹೆಗ್ಗೆ, ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ 
3500.00|ಜಿ. ಶಂಕರ್‌, ಬಿಜಾಪುರ, ಪಿ. 3596.18 0.00 
ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್‌,ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಯು. ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌,ಕುಂದಾಪುರ 
3500.00|ಜಿ. ಶಂಕರ್‌, ಬಿಜಾಪುರ, ಶ್ರೀ ಸಿ ಯು.ರಾಜೇಶ್‌ 3526.71| 13.57 
ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್‌,ಬೆಂಗಳೂರು, ಶೀ ಕಾರಂತ್‌, 
ಯು. ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌,ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ 
1000.00|- a -| 0.00 ಬದೆಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು 
125.00|- - 0.00 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು 
200.00|- ್ಸ್‌ | 0.00 ಬದೆಶೆ ಇಾಮೆಗಾರಿ 


ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು 


ಕಸಂ] ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತತ ಲಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ"ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು `'|ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ`ಭಾಗವೆಹಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ಹೆಸ 
ಹೆಸರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 1ಪ್ರಗತಿಯೆಲ್ಲಿದೆ 
1 2 3 4 5 6 [i 12 13 7] 
171 ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ 4702-00-101-5-02-139 ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬನಕ್‌ನಪನಾ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಹಿರೆಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ Sout 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. ಗಬೇ 
ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ 4702-00-101-5-02-139 ಕಾಳಾವರ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಕ್ಷಾಡಿ ಎನಕಇವಾ 
ಪಠಶಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೌರಿಬ್ಸೆಲು ಹತಿರ ಹೊಳೆಗೆ 
u ್‌ ಲ - ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು 
ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. 
ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಮರೆ 4702-00-101-5-02-139 ಳೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ವಾಪ್ತಿಯ 
8 ಬದಲ ಾಮಗಾರ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜಸಣೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಬೈಲು ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಮನಿಾಡಗೆದೇಕು 
ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. ಬಾಗದ 
7 ವಾ 
ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ 0-00 ಕದೂರು TB. ಪ್ರಯ ಉಳ್ಳೂರು ವರ್‌ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ಲಮದ ಬೆಟ್ಟಂಗಿ ಬೈಲು ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ 


pe ತ 
ಸೇತುಷೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು 


ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ 4702-00-101-5-02-139 ಹಾರ್ದಳ್ಳಿ ೦ಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಹರೋಳ್‌ ಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ 
ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ 


ಬದೆಶೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು 


ಬ್ರಹಾವರ ಕುಂದಾಪುರ 4702-00-101-5-02-139 ಬಾರ್ಕೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ [ಹೊಸಾಳ ಮತ್ತು ಮೂಡಹಡು ಗ್ರಾಮ 
(ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಪಂ)ಗಳ ನಡುವೆ 
ಹರಿಯುವ ಸೀತಾನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ 
ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ 


177 [ಉಡುಪ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕುಂದಾಪುರ 4702-00-101-5-02-139 ಕಾಡೂರು ಗ್ರಾಪೆಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಪಡುಕಾಡೂರು ಬಳೆಗಾರರಬೆಟ್ಟು 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ 
ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. 


ಬದಲಿ ಾಮಗಾರ 


ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು 


178 [ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕುಂದಾಪುರ 4702-00-101-5-02-139 ಕಾಡೂರ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಡೂರು 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ತೆಂಕಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ 
ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. 


ಬದಲಿ ಇವುಗಾರ 
ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು 


ಕುಂದಾಪುರ 4702-00-101-5-02-139 ಕಾಡೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಂತ್ರಾಡಿ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಭರದಕಲ್ಲು ಸಂಜು ಪುಜಾರಿಯವರ 
ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ 
ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. 


ಬದೆಶೆಾಮಗಾರ 
ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು 


ಸುಂದಾಪುರ 4702-0005029 ಕಾಡೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಸ್ತಿಹ`ಸಡಾಕು ಬದನೆ ಾಷ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಗಮದ ಕಲ್ಲಂಟೆ ಉದಯ ಮರಕಾಲರ ಕ ಗ 
ಮನೆಯ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು 
ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. 
181 [NES ಬ್ರ ಕುಂದಾಪುರ 702-000-502 ಸ್ಸ 'ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಗುಷ್ಕಾಲ ಮ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಹಳನೀರು ಬಡಿಯ ಶೆಟ್ರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹದ ಕಾನ 
ಸೀತಾ ನದಿ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು 
ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. 
72 ಉಪ ಹೆಬ್ರಿ ಹಂದಾಪಾರ 4702-00-05 02-35 ಪೌಡಾವ್‌ ಗ್ರಾಪಂ. ವಾಪಿಷ ಪಾವ 
ಬ್ರಿ % [ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕೆರೆಮನೆ ಸಾಧಮ್ಮ ಶೆಡ್ತಿಯಪರ ಮನೆ ಈ K 
ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ 
183 ಉಡುಪಿ ಹಬ್ರಿ ಕುಂದಾಪುರ 4702-00-101-5-02-139 ಮಡಾಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಂಜ 


ಬದಲಿ ಾಮಗಾರ 
ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು 


ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರಿಮನೆ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ 
ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ 


ಕಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತತ ಪಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ರಡರ್‌ ಪಚ ಧವನ್‌ ಪಾತ ಷರಾ 
ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ [ಪಗತಿಯಕ್ತಿ 
[ 3 4 ೨ 6 |) 3 14 
184 ಉಡುಪಿ ಕಾಂದಾಪುರೆ T0000 2-35 ಪೌಡಾಪುಕ್ಕ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ - ಕಕನ 
ಪಠಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಯಡಮಲೆ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮನೆ ei ccls 
4 ಬ ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು 
ಹತ್ತಿರ ಯಡಮಲೆ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ 
ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ 
185 [ಕಣ ಕನ್ನಡ ಪಂಗಳೂರು ಮಾಶ್ಯಾಡವS MO003-T-00-736 ಕಾಂಡಮೂರ'ಗಾವಪಾಡ ಕಟ್‌ ೫ 118. 85| ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ. § 
_|ನಬಚಾರ್ಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುರ್ಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ನಂದಿನಿ 
ಪದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಂಗಳೂರು , 
ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಮಯ್ಯ, ಮಂಗಳೂರು 
ಪವೀಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌, ಮೂಡಬಿದೆ 
786 ರಣ ಕನ್ನಡ |ಮೂಡದಿತ್ತೆ F005 ಇಡಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡವುಣಿತ್ತಾಯ 75.00[- 2 ತಾಡನ ಕವಾಗಿ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು — 
ನಿರ್ಮಾಣ 
[5 ಪನ್‌ ನ್ನಡ ಡಜಕ್ರ 4702-00-01-5-02-139 ಪಳೌವಾದು'ಗ್ರಾಷದ ಕಸರಗಡ್ಡೆ 60.00 y ಡಂಡರ್‌ ಇಕಯಡಾಗರುತವ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಪಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಈ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
88 |ನಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ |ಮೂಡಬಡ್ರೆ” 7 14702-00-0-5-02-557 ಇರುವೈರು ಗಾಷಡ ಕುತ್ಕಾಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ 50.001- ಪಾಡ್‌ ವಗರಾವ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಈ 
189 ಕಣ ಕನ್ನಡ ಮೂಡದೆ FOTIA ರ ಪಾಜಾರಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಚನೆಚಿಟ್ಟು 115.00|- ಡಂಷರ್‌ ಕಡಗ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುಷೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ po 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 


179ರ [ದಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ |ಬಂಟ್ವಾಳೆ 


F702-00-101-5-02-139 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜಸಣೆ 


ವಿಳಿಯೊರು'ಗ್ರಾಷದೆ ಬಿಳಿಯೊರು 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 


4670.00|ರೀ ಜಯೆಶೀಲ'`ನಾರಾಯೆಣ”3ೆಟ್ಟಿ ಯು. ರಾಜೆಶ್‌ 
ಘಟಪುಭಾ, ಗೋಕಾಕ್‌ , ಶ್ರೀ ಪಿ. ಕಾರಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರ 
ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್‌ (ಅಮೃತ ಕನ್‌ಸ್ಟಕ್ಷನ್ಸ್‌ 
- Woh 
ಪ್ರೈ.ಲಿ). ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ರಾಜೇ 
ಕಾರಂತ್‌, ಕುಂದಾಪುರ 


0.79 ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಡ್‌ಣ ಕನ್ನಡ ಬಂಟ್ವಾಳ 


191 


471-01-103-1-00-140 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


ಪರ್ಕ ಗಾವುದ ಡೊಡ್ಡ ಪೌ ಎಂಬಕ್ತಿ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶ್ರೀ ಿಷಕುಮಾರ್‌ ಎಸ್‌, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಮಂಡ್ಯ, ಅಬ್ದುಲ್‌ ನಿಸಾರ್‌, 
ಕಾಸರಗೋಡು, ಕುಂಇಕೊಯ ತಂಗಲ್‌, 
ಕಾಸರಗೋಡು, ಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ ಹಸನ್‌ತಡ್ಕ 
ಪುತ್ತೂರು, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್‌ ರೈ 
ಪುತೂರು., ಹೆಚ್‌.ಎ. ರೆಹಮಾನ್‌, 
ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಇರ್ಷಾದ್‌, 
ಕಾಸರಗೋಡು 

ಬಿಪಿನ್‌ ಕುಮಾರ್‌, 
ಮಂಗಳೂರು.,ಬಿ. ಅಬ್ದುಲ್‌ ಬಶೀರ್‌, 
ಪುತ್ತೂರು 


10.00 


0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


192 |ದಕ್ಷಣ ಕನ್ನೆಡೆ |ಪುತ್ತೊರು 


2 


ಬಾ ಗ್ರಾಮದ ತೆಂಕಿಲ ನಾಜಿ 


ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಡೆಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


AT-01-103-1-00-140 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಧಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


30.00[5ವಕುಷಮಾರ್‌ ಕೆಎಸ್‌, `ಮೆಂಡ್ಕೆ, 
ಕುಂಇ೫ಕೊಯ ತಂಗಲ್‌, 

ಕಾಸರಗೋಡು, ಗುರುಪಸಾದ್‌ ರೈ 
ಪುತ್ತೂರು ,ಬಿ. ಅಬ್ದುಲ್‌ ಬಶೀರ್‌, 
ಪುತ್ತೂರು, ಹೆಚ್‌.ಎ ರೆಹಮಾನ್‌, 
ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಇರ್ಷಾದ್‌ ಕೆ.ಎನ್‌. 
ಕಾಸರಗೋಡು, ಬಿಪಿನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎ. 
ಮಂಗಳೂರು, ಬಿ ಮಹಮ್ಮದ್‌ ರಫೀ 
ಕಾಸರಗೋಡು, ನಾರಾಯಣ ನ್ಯಾಕ್‌ ರೈ 
,ಪುತ್ತೂರು 


ತಗತಹಕ್ತಪ 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ "ಹೆಸರು ಅಂದಾ: ೦ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ `ಭಾಗವೆಹಿಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ] `ಷಚ್ಚಿ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ"ಹೆಂತೆ ಷರಾ 
ಮೊ ಹೆಸರು ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ರ್ಣಗೊಂಔ 
1 2 3 4 ೨ 6 7 [3 9 10 Il 12 14 
193 [ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ [ಪುತೂರು ಮೆತ್ತೊರು 4711-01-103-1-00-140 ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ತೆಂಕ ಬೈಪಾಸ್‌ ಬಳಿ 10.00|ಶೀ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಕೆಎಸ್‌, ಶಿವಕುಮಾರ್‌, ಮಂಡ್ಯ 7.97 0.00] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಎಡದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಡೆಗೋಡೆ ಮಂಡ್ಯ, ಅಬ್ದುಲ್‌ ನಿಸಾರ್‌, 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಸರಗೋಡು, ಶ್ರೀ ಕುಂಇಕೊಯ 
ತಂಗಲ್‌, 
ಕಾಸರಗೋಡು,ಶೀ ಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ 
ಹಸನ್‌ತಡ್ಡ 
ಪುತ್ತೂರು, ಶ್ರೀ ಗುರುಪಸಾದ್‌ ರೈ 
ಪುತೂರು, ಇರ್ಷಾದ್‌, 
ಕಾಸರಗೋಡು,ಹೆಚ್‌.ಎ.ರೆಹಮಾನ್‌, 
ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಬಿಪಿನ್‌ ಕುಮಾರ್‌, 
ಮಂಗಳೂರು. 
194 |S 68 [ನಳ್ಳಿ ಸಳ್ಳ 4702-0005025 ಚಾಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚೀರ್ಷಡ್ಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ 100.00|ಶೀ ಎ. ಸಂತೋಷ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರ, |ಕೆ.ಎಂ.ಮೊಸೆ 81.75 0.00 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಶ್ರೀ ಬಿ. ಅಬ್ದುಲ್‌ ಬಶೀರ್‌, ಕಾಸರಗೋಡು 
ಹಿರೆಬಂಡಾಡಿ, ಪುತ್ತೂರು, ಶ್ರೀ 
ಬಿ.ಮಹಮ್ಮದ್‌ ರಫಿ, ಕಾಸರಗೋಡು, ಶ್ರೀ 
ಚೆರ್ಕಳನೀರ್ಚಲ ಮೈದಿನ್‌ ಕುಂಇ, 
ಕಾಸರಗೋಡು, ಶ್ರೀ ಚೆರೂರು 
ಮಹಮ್ಮದ್‌ ಅಹ್ಮದ್‌, ಚೆಂಗಲ, 
ಕಾಸರಗೋಡು, ಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟ 
ಮಣಿಯಡ್ಕಮ್‌ ಮೂಸ, ಚೆಂಗಲ, 
ಕಾಸರಗೋಡು, ಶ್ರೀ ವೈ.ಆರ್‌.ರಘುನಾಥ್‌ 
ಚೆಂಗಲ, ಕಾಸರಗೋಡು, ಶ್ರೀ ಇಕೆ. 
ಅಬ್ದುಲ್‌ ರಹಿಮಾನ್‌, ಪುತ್ತೂರು 
sh RAD ನರಾವ್‌ AT0TOOTO-S0TT5 ಸಂಪಾಜಿಗ್ರಾ.ಪೌ ಕೊಯನಾಡಾ 260.005 ಕರಣ್‌ ಕ, ಮೈಸಾರು, ಕ್ರ ಎಲ್‌ ಕರಣ್‌ ಮೈಸೂರು 271.21 0.00 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಭಾಸ್ಕರ್‌, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ 
ಪೆಂಟಿಡ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಸನ 
197 [ಹಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ವಿರಾಜಪೇ ಸೆಂಪಾಜೆ'ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸಂಪಾಜೆ ಕಂಟಕಾನೆ 210.00|ಶೀ ಎಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಮೆಡಿಕೇರಿ; ಶ್ರೀ ಹಮ್ಮದ್‌ 218.18 0.00 
ಹೊಳೆಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ನಿಸ್ಪಾರ್‌ ಕೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ನಿಸಾರ್‌, ಮಡಿಕೇರಿ. 
ವೆಂಟೆಡ್‌ ಡ್ಯಾಂನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್‌ ಇ ಎನ್‌, ಮೈಸೂರು 
198 [gear ಪಕಕ ನಿರಾಜಪೇ ಂಬು ಗ್ರಾಪಂ. ದಬ್ಬಡ್ಕ ಗ್ರಾಮದ 230.00|ಶೀ ಎಲ್‌ ಭಾಸ್ಕರ್‌, ಮೈಸೂರು, ಶ್ರೀ ರಾಕೀಶ್‌.ಇ.ಎನ್‌. 239.99 0.00 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ದಬ್ಬಡ್ಕ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ರಾಕೇಶ್‌ ಇ ಎನ್‌, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು 
ವೆಂಟೆಡ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ನಾರಾಯಣ 
ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಸನ 
159 ear ಮಕ್‌ ಪರಾವಪ್‌ 702-000-5025 ರಬಾ'ಗ್ರಾ.ಪರ.ಊರುಷ್ಯರು ಚಟಕ 300.008 ದಿನೇಶ ಕಬ, ಮಂಡ್ಯ ರ್ರ ಎಲ್‌|ಎಸ್‌. ನಾರಾಯಣ 316.70 0.00 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಳೆಗೆ ಭಾಸ್ಕರ್‌, ಮೈಸೂರು, ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಸನ 
ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ವೆಂಟೆಡ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಹಾಸನ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
200 ಪಾಡ್ಯ ಪಾಂತವಪಾಕ ಪಾವಕಾಟಿ ವಿತ ನೀರಾವರಿ" ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನೆ `|ಐಚನೆಹ್ಕ್‌ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 50 ಕರಗಳ | 26529.00|ಅಷ್ಕ್‌ತ ಕನ್ನಪ್ಪನ್‌, ಆರತ್ಸ ಕನ್ನಪ್ಪ್‌ನ್‌ ಷಾತ ನಷ್ಟ್‌, 17958.00 - p 
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ಕಾ: 


ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎನ್‌. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1183ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ 
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ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಪೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಂಡರ್‌ನಳ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತೆ ಷೆಚ್ಚ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ`ಹಂತ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ: 


2019-20 


9 10 12 13 


| ಬಳಗಾವಿ 


ಬಪಾಣಿ 
ಬ 


ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 


ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸ। ಲಗಾ 


ವಿಶಾಷ್‌ ಘಟ್‌ ಯೋದಸೆ 


ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


]) ಚೆ 
ಗ್ರಾಮದ 


ಶ್ರೀ 


4 ಬಳಗಾವಿ 


ಚಕ್ಕೋಡ-ಸಡಲಗಾ 


ವಿಶೌಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಗಾವಿ`ಜಿಲ್ಲೆ` ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಂಗೇರಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ 
py ೪ರ ಜ 


ಮ, 


ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ 


ರೂಪಚಂದ ಲಾಟಕರ ಸರೆ ನಂ.28, ಶ್ರೀ 
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹನುಮಂತ ಕೊರವಿ ಸರ್ವೆ 

ನಂ.555/, ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಹನುಮಂತ ಕೊರವಿ 
55/246 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


100.00 


12.00 


2.ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಎಸ್‌ 
ಸೋಬರದ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ & 


ಶ್ರ ಸಂಜಯ'ಪೆವಾರ" 


108.85 108.78 ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ; 


11.52 11.50 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ 


ಬೆಳೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ "ಚಿಕ್ಕೋಡಿ `ತಾಲ್ಲೂಕನೆ `ಶಿರಗಾಂವೆ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಶಿಂಗೆ ಸರ್ವೆ 
ನಂ.138/1, ಶ್ರೀ ರಾಜು ಬಾವು ಶಿಂಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂ 
138, ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಕೊರವಿ ಸರ್ವೆ 
ನಂ.77 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ "ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


12.00 


12.32 12.30 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 


ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 


ಚಿಪ್ಕೋಡಿ-ಸೆಡಲಗಾ 


9 ಬೆಳಗಾವಿ 


ಅಥಣಿ 


ವಿಕಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜ 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕೆ ಯೋಜನೆ 


ಸರ್ವೆ ನಂ.96/3, ಶ್ರೀ ದೀಲಿಪ 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ 


ಬಳಗಾವಿ ಜಿ 


ಧ್ರ ಳ್ಳ 
ಭಜಂತ್ರಿ ವಸತಿ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಿರಿಗಾಂವೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸುರೇಂದ್ರ ವಿಭೂತೆ 


ಸದಾಶಿವ 


ನಾಡಕರ್ಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.95/1 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 


ಸೌಲಭ್ಯ 


ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


8.00 


100.00 


1. ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ಚಿಂಚಲಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ವಿಜಯಪುರ, 2. 
ಶ್ರೀ ಬಾಬು ದಾಸು ರಾಠೋಡ, 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ವಿಜಯಪೂರ, 3. ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ 
ಭೀಮ ಪವಾರ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ವಿಜಯಪೂರ, & 
4. ಶ್ರೀ ಬಲಭೀಮ ಎಚ್‌. 
ಪವಾರ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಲ್ಲಾನಟ್ಟಿ, ಗೋಕಾಕ 


ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್‌ 8.35 8.34 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹುಂದ್ರಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹುಕ್ಕೇರಿ 


ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ಚಿಂಚಲಿ 


114.46 114.46 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ವಿಜಯಪುರ 


ಮೆತಕ್ಷತ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ರರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲೆ`ಧಾಗವಓಸಿದೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ವೆಚ್ಚ” ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
4 [5 7 [3 % I [E KN 
ಕಾಗವಾ ವಿಶೌಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಚಿಳಗಾವಿಜಿಕ್ಲ್‌`ಅಥೆಣೆ `ತಾಲ್ಲೂಿಕೃಷ್ಣಾ 40.00 1 ಶೀ.ವಿಠಾಸ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕ್ರವಿಶಾಸ್‌ ಕುಲಕರ್ಣಿ" 500 
ಕಿತ್ತೂರ ಗಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಚಾತಿ ರೈತರ ಪಥಮ ದರ್ಚೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಠಾ ನದಿಯಿಂದ ಯಾತ ಅಥಣಿ, 2.ಶ್ರೀ.ಅಯ್ಕನಗೌಡ ಎನ್‌. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾಟೀಲ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಅಥಣಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ವಿಜಯಪೂರ 
ಕಾಗವಾಡ ವಿತೌಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಪೆಳಗಾವಿ`ಷಕ್ಷ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಗಾರ 10.00 ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ ಆರ ಗೌಡಾ ಕ್ರೀ ಸಂಗಮೇತ್‌ಆರೆ 809 
ಬುದುಕ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ರೈತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೌಡಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಯಾತ ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ y 
ಕಾಗವಾಡ ನತಾಷ್‌ ನಕ ಯೋಜನೆ |ಡಳಗಾವಿ ಜಿಕ್ಷೌ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5000 ಠವಿಠಾಸ ಕಲಕರ್ಣ ಶ್ರೀವಿಠಾಸ ಕಲಕರ್ಣಿ 567 4206 | ೋರ್ಣಗೋಂಡಿ ಫ್‌ 
ಮಳವಾಡ ಗಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಯಾತ ಅಥಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಥಣಿ 
ರಾಯೆಚಾಗೆ `ನತಾಷ್‌ ಫರ್‌ ಯೋನ |ತಳಗಾವ ಜಕ್ಲ ರಾಯದಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕ 15000 | 3 ಪಾಶ ಕಓಟನಳ್ಳಿ ಶೀ. ಪ್ರಕಾಶ ಕ ಓಟನ್ಕ್‌ 150.63 8587 | ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿಡೆ ೯ 
ಸಂದಿಕುರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಭೂಪಾಲ ಕಾಂಬಳೆ ಸರ್ವೆ ನಂ.244 ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಜಯಪುರ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಬಸವರಾಜ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸನದಿ ರಿಸನಂ.275/1ಅ 2.ಶ್ರೀ ನಾಗನಗೌಡ ಎಸ್‌. ಚೌಧರಿ, |ವಿಜಯಪುರ 
ವಗೈರೆ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪೂರ _ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ರಾಯಬಾಗೆ ನಿತೌಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜ ಚಿಳಗಾವ ಜತ್‌ ರಾಯದಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 3000 | ಶೀ. ಹನಮಂತ ಎಸ್‌ ಡತ್ತವಾಡ |ಕೀ. ಹನಮಂತ ಎಸ್‌ 2934 194 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನನವ 
ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಭರಮಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 'ದತ್ತವಾಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಮೈಶಾಳೆ ವಗೈರೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಅಥಣಿ, ಅಥಣಿ 
ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರ್ಯಾವಿಟಿ ಮೆನ್‌ ಮತ್ತು 2.ಶ್ರೀ. ನರಸು ಎಸ್‌. ಚವ್ಹಾಣ 
ಡಿಸ್ಪುಪ್ಯೂಸಿನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ) ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಗಣಿಹಾರ ತಾ: ಸಿಂದಗಿ 
ರಾಯೆಬಾಗೆ ನಕಾಷ್‌ ಫರ್‌ ಯೋಜನೆ ಚಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲ `ರಾಯೆವಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 20.00 |ಶೀ. ವಿಠ್ಠಲ ಬಿ ಅಲಗುಂಡಿ ಶ್ರೀ ಪಶ್ಠಲ"ನ`ಆಲಗುಂಡಿ 20.32 0.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔಿದೆ WE 
ನಿಪನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಶ್ರೀ ಶೀಮಾಜಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ರುಕ್ಕವ್ವಾ ತಳವಾರ ಇವರ ರಿಸನೆಂ.120/1,2,3,4 ರಾಯಬಾಗ 
ಪಗೈರೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹುರಿ ನಕಾಷಘಟಕ ಯೋಜನ |ನಳಗಾವಿ "ಜತ ಹಕ್ಳೇರಿ`ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 'ಗುಡಸ 40.00 ಕ್ರೀ ಆನಂದ್‌ ನಾಗಿ 38.80 3874 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ರೈತರಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ; ಬೆಳಗಾವಿ 
2.ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ. ವಾಯ್‌. ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ 
ಹುಕ್ಸಕ ನತಾಷ ಫ್‌ ಯೋಜನೆ |ಬಕಗಾವಿ  ಡಕ್ಲ್‌ ಹುಳ್ಳಿ ಾಲ್ಲೂಕಣೆ 300 5 ವಿಎಸ್‌ ಹಂದ್ರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, [ಕ್ರೀ ನ ಎಸ್‌ ಹಂದಿ 31.37 3130 | Srrೂಂಡಿದೆ 
ಹರಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ [ಹುಕ್ಕೇರಿ t 
ಹಕ್ಸೇರ ನಕಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ |ಶಳಗಾವಿ "ಜಿಕ್ಲೆ ಹುಕ್ಳೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 3000 | ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಪ್ಬಣತೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ 3082 80 | ಪೊರ್ಣಗೂೊಂಡಿದೆ 
ರುಂಗಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ರೈತರಿಗೆ ಏತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ 


ರ,ಸಲಿ. ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆತಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ'`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ೦ಡರ್‌ನ್ಲೆ`ಧಾಗವೆಹಿಸಿದ ೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾಡೆ'] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಮೆಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹಂತೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 
15 1 ಚೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಯಮಕನವರಡ'] ನಿಶಾಷ್‌ ಘಟಕ್‌ ಯೋಜನೆ ಳಗಾವಿ"ಜತ್ಲ`ಹುಕ್ಳರ`ತಾಲ್ಲೂನ'ಗವನಾ 20.00 ಠೀ. ಕುಮಾರ್‌ ಅ`ದಿನ್ನಿಷನಿ" ಶ್ರೀ ಕುಹಾರ್‌ಆ" 17.82 0.00 
ಗಾಮದ ಚಂದಪ್ಪ ದೇವೆಂದ್ರ ನಿಜನ್ನವರ & ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ದಿನ್ದಿಮನಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಕೆಂಪಣ್ಣ ದೇವೆಂದ್ರ ವಿಜನ್ನವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಅಥಣಿ ಅಥಣಿ 
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ 
(ಸಾಮೂಹಿಕ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ) 
(ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 
rf ಬೆಳೆಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಯಮಕನಮರಡಿ] `ನಶಾಷ್‌ ಘಟಕ್‌ ಯೋಜನೆ ್ಸ 2500 5 ಎಮ್‌`ಬಿಸಾಯೆಣ್ಣವರ" ಶ್ರೀ ಎರಬ 23.06 0.00 
ಶ್ರೀ ವರ ಜಮೀದಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ ಸಾಯಣ್ಣವರ 
ಘಟಪ್ರಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ 
ಯೋಜನೆ ಆಳವಡಿಸುವ 
7 | dಳmವ ಹಕ್ಳೇರ ಹೆಕ್ಸೇರಿ ವಿತಾಷ್‌ ಡಕ ಯೋವ|ರಳಗಾವ ಜತ ಚಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 25.00 | ಅನಂದ ವಿಮಾಳಗ ಶ್ರೀ. ಆನಂದ ವ'ಮಾಳಗಿ 23.05 23.05 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
ಹಂದಿಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಿತ್ರವಾಡ ಡ್ಯಾಂದಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ 
ಗಣಪತಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾಷರಿ ಯೋಜನೆ 
ಅಳವಡಿಸುವ 
ಹೆಕ್ಳೇರ ಚಿಳಗಾವಿ`ಜಳ್ಲೆ`ಚಿಳಗಾವ'ತಾಲ್ಲೂನ ಸುತಗಟ್ಟ 30.00 ಶೀ ಎರ್‌ ಧಗ ಎರ್‌ ಎಸ್‌ಧರ ಕೆಟ್ಟ 33% [XO ಹಾರ್ಣಸೂರಡಷೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಜಾತಿ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಘಟಪ್ರಣಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ ಗುತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ 
ಸದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 
ಅಳವಡಿಸುವ 
1% ಬೆಳಗಾವ ಚಿಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 50.00 ಶ್ರೀ. ಬಸೆನೆಗಾಡಾ` ಪಾಟೀಲ ಶ್ರೀ ಡಾ ಪಾಟೇಲ 52.23 0.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ 
ಮಾಸ್ತಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ 
ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
20 ಚಳಗಾವ ಬೆಳೆಗಾವಿ" ಚೆಳೆಗಾವಿ' ಗ್ರಾಮೀಣ FY ಶ್ರೀ. ಬಸನೆಗೌಡಾ ಪಾಟೀಲ ಶ್ರೀ. ಬಸನಗ್‌ಡಾ ಪಾಟೀಲ 52.25 0.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ 
ಶಿಂಧೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ 
ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
pr ಪಳಗಾವ ಮಾನಷಾರ ಚಿಳಗಾವಿಜತ್ಲ`ಪಾನಾಪೂಕ ತಾಲ್ಲೂಕ ಶೀ ಎಎರಸ್‌ಸಷಸುದ್ಧಿ ಶ್ರೀ ಎಎಸ್‌ಸವಸುದ್ಧಿ 108.75 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಡ 
ಕರಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಳಿಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಆಡ್ಗಲಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ 
ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ky ಬೆಳೆಗಾವಿ” ಪೈಲಹೊಂಗಲ ಲ್ಲೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ `ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ 1. ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಾಥ ಎಸ್‌ ಭೈರುಗೊಳೆ '1ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಾಥ ಎಸ್‌ 126.72 0.00 ಪ್ರೆಗತಿಯಲ್ಲಡೆ 
ಗಣಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ, ಭೈರುಗೊಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2.ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಎಮ್‌ ರಾಚಣ್ಣವರ, |ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆಡಾರರು 
ಬೈಲಹೊಂಗಲ, 
3.ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ. ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಥಮ 
ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸುನ್ನಾಳ, 
ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ 
ಪಳಗಾವ ಮಹಾಡವಗ ಅರಭಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ`ಜಿಲ್ಲೆ"ಮೂಡಾಗಿ`ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 7 ಶ್ರೀ ಬ'ವಾಯ್‌ ಪಾತ್ರೋಟ ಶ್ರೀ. ಬಿ'ವಾಯ್‌ ಪಾತ್ರೋಟ 10.75 10.64 | pros 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಭೀಮಪ್ಪ ಕದಂ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳದಿಂದ 
ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
24 ಬೆಳೆಗಾವಿ ಮೂಡಲಗಿ ಅರಭಾವಿ ವಕಾಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ 1ಡಳಗಾವಿಜಿ್ಲ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 20.00 ಕೀ ಎಸ್‌ ಬಿ'ಗುಡಗ್ಗೂಪರೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌'ಬ'ಗುಡೆಗಣ್ಣವರ 20.93 10.00 |] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಡೇರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ 
ಹೊಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 

ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 

ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮತಕ್ಷತ್ರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] ``'ಔಂಡರನಲ್ಲಿ ಧಾಗವಹಿಸಿದ್‌ | ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ] ಸುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಪಚ್ಚ್‌” ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಸೂರ್ಣಗೂಂಡಿ! ಪ್ರಗತಿಯ 
pl ಸ ;) § [) 10 |) [E) 17 Kr 


ಬೆಳೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಅರಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ರಾಯಪ್ಪ 
ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


7.00 ಶ್ರೀ ಸಂಜು ಡ`ಜಾಧೆವ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ 


ಶ್ರೀ. ಸಂಜು ಡಿ ಚಾಧವ 


೨ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ 


ದೋಬಿ ಘಾಟ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಸನ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಸನ 


oF 


ಆರಭಾ ವತಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನ |ಡಳಗಾವಜಿಕ್ಲ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ 100 ರ್ರಿ ಬಸೆಪ್ಲಾ ಎಲ್‌ಕಂಕನವಾಡಔ ಶ್ರೀ. ಬಸಪ್ಪಾ ಎಲ್‌ 978 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಡಗಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಬ್ರಾಹಿಂ ಬಾಲಪ್ಪ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ ಕಂಕನವಾಡಿ 
ಪರಿಜನ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಗುತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ 
ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕೆ - 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅರಭಾವಿ ವಕಾಷ್‌ ಫದ ಯೋಜನ ]ಡೆಳಗಾನಜ್ಲೀ ಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ 25.00 ಶ್ರೀ ನ ವಾಯ್‌ ಪಾತೋಟ ಶ್ರ ನ ವಾಯ್‌ ಪಾತೋಟ 23.55 0:00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 
ತಳಕಟ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಂಜು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ 
ಮಾದರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಧಾ ವಕಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ |ಡಳಗಾವಿ ಜಿ ಮೂಡಲಗಿ `ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 5000 ಕ್ರೀ. ಮಂಡಪ್ಪಾ ನಕಾರ ನೀ. ದುಂಡಪ್ಪಾ ಬಕನ್ಲಾರೆ 48.73 46.58 | Zರ೯ಗೂಂಡಿದೆ 
ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ.ವಾಯ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ 
ಪಾಂಡಪ್ಪ ಡೊಂಬರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ 
ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಆರಧಾವಿ ವಿಕಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಪೆಳಗಾವಿ"ಜಿಕ್ಲ್‌ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉದಗಟ್ಟಿ 15.00 ಕ್ರೀ. ಆಶೋಕ ಎಸ್‌ ಹೆಸರರಗಿ ಶ್ರೀ ತೊಕ ಎಸ್‌ 13.56 0.00 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಉದ್ದಪ್ಪ ದುರಗಪ್ಪ ಗುಡದಾರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ ಹಸರಂಗಿ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ 
ಸದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಇಕವಾವ ಪಕಾಷ್‌4 ಟಕ ಯೋಜನೆ ಹಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ `ಯೆಮೆಸಪ್ಪೆ 3000 ಶೀ ಎಚ್‌ ಎಚ್‌ ನಾಗಾರಚೆ ಶ್ರೀ. ಎಚ್‌ ಎಚ್‌ ನಾಗಾರಚೆ 28.75 27.45 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನ್‌ 
ಕೌಜಲಗಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ 
ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಕ್ಷೇತ್ರ 13.06 
ಎಕರೆ. 
ಅರಭಾವಿ "ನಕಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋವನೆ ಮಾಡಲಗಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನೆರ್ಮಾಸೌವುದು: 50.00 ಶೀ. ರಂಗಯ್ಯ ಶ್ರೀ. ರೆಂಗೆಯ್ಯೆ 5704 0.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ದೊಡ್ಡಬ್ಬಾಹತೇಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಬ್ಯಾಹತೇಹಳ್ಳಿ, 
ಪೋ:ಹೊಳೆನರಸಿಪೂರ, ಜಿ:ಹಾಸನ, |ಪೋ:ಹೊಳೆನರಸಿಪೂರ, 
2.ಶ್ರೀ. ಪುಂಡಲಿಕ್‌ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾದರ |ಜಿ:ಹಾಸನ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಜೋಕಾನಟ್ಟಿ ತಾ: ಗೋಕಾಕ' 
3.ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ ಎಸ್‌. ದೊಡಮದಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಬಂಟನೂರ, ತಾ: ಮುಧೋಳ 
ಕಧಾವ ಷರ್‌ ಯೋಜನ |ವಡವಟ್ಟ ಗಾಮದ ಪ್ರೌ ಘಟಪುಧಾ`ಸೆದಿಗ 5000 |. ಆರ್‌ ಆನಂದಕುಮಾರ್‌ ತ್ರೀ ಆರ್‌ `ಅನೆಂದಕುಮಾರ 5243 0.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಔಿಡೆ 


ಹಲ್‌ ಎಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕು | ಮತಕ್ಷತ್ರ ಕೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ —————ಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 


೦ಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾಡ'[ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹಂತೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
73 SIRE TT Aree ಗೋಕಾಕ ವಿಶಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ `ಉಪ್ಪಾರಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 200.00 1 ಶಠ 5ವಾನಂದ ಪ್ಹ'ಪೊಜಾರಿ ಶ್ರೀ. ಶವಾನಂದ'ಪ್ವ 716.14 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ, ಪೂಜಾರಿ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 2. ಶ್ರೀ. ಸಮೀರ ಪಿ ಶಿರಗುಪ್ತಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ 


(ಕ್ಲಾಸಿಕ್‌ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್‌) ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ 


34 ಬೆಳೆಗಾವಿ ಗೋಕಾಕ ಗೋಕಾಕ ವಿಶೇಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಮರಡಿ ಗಾಮದ 
ಇ ನಿ 2 


200.00 1|ಶಠ. ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಎಲ್‌ ತೊಳಣ್ನವರ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ, 
2. ಶ್ರೀ. ಸಮೀರ ಪಿ ಶಿರಗುಪ್ತಿ 
(ಕ್ಲಾಸಿಕ್‌ ಟ್ರೇಡರ್‌) ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ 


ಶ್ರೀ. ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಎಲ್‌ 20613 
ತೋಳಿಣ್ಣವರ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 


35 ಬೆಳೆಗಾವಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ 60.00 ಶ್ರೀ. ಸಂದಿಪೆ ಆರ್‌ ಶ್ರೀ ಸಂದಿಪ್‌ಆರ್‌ 62.66 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 


ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಬಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬಾಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Ep) 


ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಸಾಂಗೇಶಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 
ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ 
ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


90.00 1. ಶ್ರೀ. ಶಿವಾನಂದೆ ಸಾಗರ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ, 
2.ಶ್ರೀ. ಹಣಮಂತ ಎಚ್‌. ಸಾಗರ 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ನಲ್ಲಾನಟ್ಟಿ, ತಾ: ಗೋಕಾಕ, 
3.ಶ್ರೀ ಬಲಭೀಮ ಎಚ್‌. ಪವಾರ 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ಗೋಕಾಕ 


ಶ್ರೀ. ಶಿವಾನಂದೆಸಾಗರ 94.12 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ 


| ಪಢಗಾನ [ನ್ಷನಷಾಂಗರ 


[ 37 ಪೆಳಗಾವಿ 


ಚೆಳಗಾವಿಜಕ್ಲಡೈಲಹೊಂಗಲ`ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 


150.00 |. ಶೀ. ಉಮೇಶ ಎಮ್‌ ರಾಚಣ್ಣವರೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೈಲಹೊಂಗಲ, 
2. ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಾಯ್‌. ಪಾತ್ರೋಟ್‌,, 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ನಲ್ಲಾನಟ್ಟಿ, ತಾ:ಗೋಕಾಕ 


ಶೀ ಉಮೇಶ್‌ ಎಪ್‌ 1744.23 
ರಾಚಣ್ಣವರ 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 

ಬೈಲಹೊಂಗಲ 


ಗುಡಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕರೆಪ್ಲಾ ಮಾದರ 
ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


38 ಚಿಳಗಾವಿ 


ವಿಶ್‌ಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಳಗಾವಿ 'ಜಕ್ಲ`ಸವಡತ್ರ "ತಾಲ್ಲೂ ಯ್ಲಾಷ್ಠು 


25.00 1ಶ್ರೀ. ಶಿವಾನೆಂದೆ ಎಚ್‌ ಸಾಗೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ, 
2.ಶ್ರೀ.ಶಿವಾನಂದ ಜಿ.ಬಂಡಿವಡ್ಡರ 
ಪಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತಿಗೆದಾರರು 
ಮುರಕಟನಾಳ, ತಾ: ರಾಮದುರ್ಗ 


ಶ್ರೀ `ಶವಾನಂದ್‌ ಎಚ್‌ 22.86 
ಸಾಗರ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ 


ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ.ವಿಠ್ಠಲ ಶಿವಪ್ರ್ತ ಲಮಾಣಿ 
ಸ.ನಂ.499 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


39 ಪೆಳೆಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ`ಜಿಲ್ಲ`ಸವದಕ್ತಿ `'ತಾಲ್ಲೂಕನೆ ಕಟಮಳ್ಳಿ 25.00 | ಶೀ. ಟಿ ವ್‌ಪವಾರ 


ಶ್ರೀ 'ಟ`ವ`ಪವಾಕ 18.75 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ 


ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ.ರಮೇಶ ಸಂಕ್ಷೇಪ್ತ ಲಮಾಣಿ 
ಉರ್ಫ ಚವ್ಹಾನ ಸ.ನಂ.103, 104 ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ, 
2.ಶ್ರೀ.ಶಿವಾನಂದ ಜಿ.ಬಂಡಿವಡ್ಡರ 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
[ಮುರಕಟನಾಳ, ತಾ: ರಾಮದುರ್ಗ 


40 } ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಶಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5೨೦.೦೦ ಶೀ. ಜಿ ಐ ಪಾಟೀಲ ಶ್ರೀ. ಜಿ ಐ ಪಾಟೀಲ 47.06 47.05 | ApprNpos 
ಬಿಜಗುಪ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೀಶ ಸಣ್ಣತಮ್ಮಪುಪಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಾಮದುರ್ಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಾಮದುರ್ಗ 
ಕನ್ನಮ್ಮನವರ ರಿ.ಸ.ಷಂ.94/ಬಿ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 

a] ಚಿಳಗಾನಿ] ರಾಮದುರ್ಗ ರಾಮದೆರ್ಗ ವಕಾಷ್‌ಫಟಕ ಯೋಜನ ]ನಳಗಾವಿ `ಜಿಕ್ಲೆ`ರಾಮಡೆರ್ಗ `ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ 50.00 ಶೀ ಕಜ ಕುರಬಗಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಕ8ರಬಗಟ್ಟಿ 5225 24 Arron 


ತೊಂಡಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಮದ ಬಾಲಪ್ಪ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬುದ್ದಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಾಮದುರ್ಗ 
ರಿ.ಸ.ನಂ.49// ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 


|\ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಾಮದುರ್ಗ 


ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಗ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


'ಟೆಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


[ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


F] [3 7 [3 [) [7] 
ರಾಮೆದುರ್ಗ ರಾಮದುರ್ಗ ಪಫ್‌ ಯೋಜನೆ ಳಗಾವಿ "ಜತ್ತ `ರಾಮದರ್ಗ `'ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 50.00 | 8 ಕ ಕುರಬಗೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಕಜಿಕುರಬಗೆಟ್ಟಿ 
ನಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಯನಮಪ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಾಮದುರ್ಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಾಮದುರ್ಗ 
ಮಾದರ ರಿ.ಸ.ಪಂ.60/4 ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ನಪ್ಪಾಣ" ನಪ್ಪಾಣಿ ಗಿರಿದನ ಉಪ್‌ ಯೋಜನೆ ಚಿಳಗಾನಿ"ಜಕ್ಸ`ಚಕ್ಕೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕ ಚೆನಾಔ 4000 [ಕೀ ಸುರತ ನರಾಯಕರೆ ಶ್ರೀ ಸುಕೇಶ್‌ ನ`ರಾಯಕರ ಪೊರ್ಣಗೊಂಔೆದೆ ನ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವೇದಗಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 
| ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
| ಚಕ್ಕೋಡ- ೀಠಸಡಲಗಾ']ಗರಿಜನ ಉಪ್‌" ಯೋಜನೆ ಪಳಗಾನಿ ಜಿಕ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 12.00 ಶ್ರೀ. ರತ್ನಾಕರ ಡಿ ಧೋನಿ ಶ್ರೀ ರತ್ನಾಕರ್‌ ಕ'ಭೋನ 
ಸದಲಗಾ ಪಟ್ಟಣಕುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮನೂಹರ ಅಪ್ಪಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹುಕ್ಕೇರಿ 
ನಾ sn Ac aN Ba Asha ಸ ಭಾಮ 
ಚಕ್ಕಾಡ-| ಚಕ್ಕೋಡ-ಸಡಲಗಾ'|ಗಿರಿಜನೆ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಳಕಿ 28.00 ಶೀ. ರತ್ಲಾಕರ'ಕ ಘೋನ ಶ್ರೀ ರತ್ನಾಕರ ಕ ಘೋನಿ 1 ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿಡೆ 
ಸದಲಗಾ ಗಾಷುದ ಶ್ರೀ ದುಂಡಪ್ಪಾ ಬಂಡು ನಾಯಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹುಕ್ಕೇರಿ 
ಸರ್ವೆ ನಂ.78/5, ಶ್ರೀ ಬಸವಂತ ಶಿವಪ್ತಾ 
ನಾಯಿಕ ಸರೆ ನಂ.100/2, ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ 
ರಾಮಾ ಣಾಯಿಕ ಸೆರ್ವೆ ನಂ.40/2, ಪ್ರೀ 
ಬಂಗಾರಿ ರಾಯಪ್ಪಾ ಣಾಯಿಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.40/6, 
ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಭೀಮಾ ವಾಯಿಕ ಸರ್ವೆ 
ನಂ.492, ಶ್ರೀ ದುಂಡಪ್ಪಾ ಭರಮಾ ನಾಯಿಕ 
ಸರ್ವೆ ನಂ.103*9, ಶ್ರೀ ಪರಸು ನರಸು ನಾಯಿಕ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
PS ಪಗಾವ ಅಥಣಿ ಆಥೆ ಉಪಯೋಜನೆ ಗಾವ ಜಿಫ್ಗ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ತೆಲಸಂಗ ಶ್ರೀ 'ಬಿ`ಎಚ್‌'ಪವಾರ 5 ಬ'ಎಚ್‌'ಪವಾರ 


ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ತಾನದ ಹತ್ತಿರ 


ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ 


| 7 ಗಾವ ಕಾಗವಾಡ ಕಗವಾಡ 


ಬೆಳೆಗಾವಿ" ಜಿಲ್ಲೆ" ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂತಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೈತರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಯಾತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶ್ರೀ. ಎನ್‌ ಬಿ ಚೆಪುರಗಿ 


ಗುತಿಗೆದಾರರು ಅಥಣಿ 


| 
| 
| ಸ 
| 
| 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ 


ಶ್ರೀ. ಎನ್‌ ಬಿ ಚಿಪುರಗಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಥಣಿ 


ಪೆಳಗಾವಿ ರಾಯೆದಾ ರಾಯೆಬಾಗೆ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಜತ್ಗ `ರಾಯವಾಗ "ತಾಲ್ಲೂಕ ಕಾ ನ್‌ 
ನಿಪನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಶ್ರೀ ಅರಬಣ್ಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ವಿಜಯಪುರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ವಿಜಯಪುರ 
ಭೀಮಪ್ಪ ಸಂದಿ ವಗೈರೆ ಇವರ ರಿಸನಂ.56/14, 
95/4, 97/2ಬಿ, 10/1ಬ, 11/16/2,51,2,53/2 
\ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
| 
| 
| 
PU CN ಹ್‌ ENS ಪಾನ್‌ ಸ್‌ ಪನ ಪನ ಹಕಗಣ್ನ ಕ್ರಾನ್‌ ಪಾಕ ಕನ್‌ ಹಾದ 
ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂಗಡ ರೈತರಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹುಕ್ಕೇರಿ 
ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪಫಗಾನ ಹಕ್ಕ ದಯವಾಕನಮರಔ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಚಳಗಾವಿತಾಲ್ಲೂಕನ ತಾರಿಹಾಳೆ 40.00 ಶೀ. ಬಸನಗ್‌ಡಾ ಪಾಟೀಲ ಸ್ರೀ ಬಸನೆಗೌಡಾ ಪಾಟೀಲ ಮೊರ್ಣಗೊಂಔ 
ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂಧಾರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳೆಗಾವಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
\ 3] ಪಢಳಗಾವ: ಹುಕ್ಸೇರಿ ಸಷ್‌ನವರಡ'ಗಿರಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಡಳಗಾನಿ`ಜತ್ತ ಹೆಕ್ಟೇರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಚರಿ 25.00 ಶ್ರೀ ಇಸಾಕಖಾನ ಬಾಕೆಕುಂದ್ರೆ ಸ್ರೀ. ಇಸಾಕಖಾನೆ 
| ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪ. ಪಂಗಡ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ 'ಬಾಳೆಕುಂದ್ರ 
| ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ 
i ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
[y) ಚೆಳಗಾವಿ ಹೌಕ್ಸೇರ ಯೆಮಕನಮ ಗರಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಪೆಳಗಾವಿ`ಚತ್ಲ'ಹಕ್ಳೇರ`ತಾಲ್ಲೂಕನೆ'ಮೇಣಗುತ್ತಿ 2500 ಶ್ರೀ ಈರಣ್ಣಾ ಎಸ್‌'ಡೇಸಾಯಿ ಕ್ರಾ ಈರಣ್ಣಾ ಎಸ್‌ 


ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಪಂಗಡ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹುಕ್ಕೇರಿ 


ದೇಸಾಯಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹುಕ್ಕೇರಿ 


Ww 


ಫಿ ಮುಠಿಕ್ಷೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸೆರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] `ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ'ಧಾಗವಹಸಿದ ಡರ್‌ ಅಂಗಿಕಾರವಾ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ; 
1 0) 3 4 ky 6 8 9 12 74 
33 ಬೆಳಗಾವಿ ಹಳ್ಳ ಯಮಕನಪುರಡ"]ಗಿರಿಜನ ಉಪ್‌ಯೋಜ್‌ ಬೆಳಗಾವಿ`ಜಲ್ಲೆ`ಚಿಳಗಾವಿ`ತಾಲ್ಲೂಕನ ಹಳೇ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಎಮ್‌ ಭಾಗೋಜಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಎಷ್‌ ಪೊರ್ಣಗೂಂಡ 
ಹೊಸುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಪಂಗಡ ರೈತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹುಕ್ಕೇರಿ ಭಾಗೋಜಿ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹುಕ್ಕೇರಿ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
541 ಬೆಳಗಾವಿ ಹೆಕ್ಟೇರ ಯಮಕನವರಡ"]ಗರಿದನ ಉಪಯೋಜನೆ ಬೆಳಗಾವ ಜಕ್ಲಚಳಗಾವಿತಾಲ್ದೂಕೆ ಶ್ರೀ. ಎಸ್‌ ಎಸ್‌'ಮುಚ್ಚಂಡಔ ಶ್ರೀ. ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಮುಚ್ಚಂಡ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ 
ಬೋಡಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಪಂಗಡ ರೈತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಿತ್ತವಾಡ ಡ್ಯಾಂನಿಂದ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
55 ಳಗಾವಿ ಹೆಕ್ಟೇರ ಯಷುಕನವರಡಗರಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲ ಚಳಗಾವಿ"ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಬಿ'ಸಾಯೆಣ್ಣವರ ಶ್ರೀ ಎರ್‌ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
ರುಸ್ತಮಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪರಸಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪಾ ಗುತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾಯಣ್ಣವರ 
ನಾಯಿಕ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ 
ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
6 ಳಗಾವಿ ಹೆಕ್ಳೇರ ಹಯಷಕನಷರ8"]ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜತ್ಲಚಿಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂ ಶ್ರೀ ಆಡವಪ್ಪಾಹುಕ್ಳರ ಶ್ರೀ. ಅಡವೆಪ್ಪಾ'ಹುಕ್ಳೇರ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಾವಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪರುಶರಾಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹುಕ್ಕೇರಿ 
ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ನಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿಯಿಂದ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
57 ಬೆಳಗಾವಿ ಹೆಕ್ಳೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ "ಜಕ್ಲ ಹಕ್ಕ ತಾಲ್ಲೂಕನೆ ವೆಪ್ಲಾ'ಹುಕ್ಳೇರ ಶ್ರೀ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಪಾರ್ಣಗಾಂಡಡೆ 
ಕ.ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣಿ ಲಗ್ಗ್ಲಮಾ ಗುತಿಗೆದಾರರು ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಗುತಿಗೆದಾರರು ಹುಕ್ಕೇರಿ 
ಜಳಗಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 2.ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಎಸ್‌ ಹುಂದ್ರಿ 
[ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗುಟಗುದ್ದಿ, 
ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
£3 ಚಿಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪೆಣಗುತ್ತಿ 'ಗಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ `ಪಂಗಡಕ್ಕ್‌ ಸೇರಿ ಶೀ. ಆರ್‌ ಆನೆಂಡಕುಮಾರೆ ಶ್ರೀ. ಆರ್‌ ಆನೆಂದಕುಮಾ 
ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ 
ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. (1) ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ದನದವರ ಹಾಗೂ 
ಸಣ್ಣಯಲ್ಲಪ್ತಾ ಕರೀಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು. 
5 ಚಿಳಗಾವ ಹೆಕ್ಕೇರಿ ಯಮಕನಪರ8 |Nರಿಜನ ಉಪ ಯೋದನೆ ಚಿಳಗಾವಿ`ಜಳ್ಲ`ಹುಕ್ಳೇಕ`ತಾಲ್ಲೂಕನೆ ಪಾಶ್ನಾಪುರೆ 1.ಶ್ರೀ.ಮೆಹೇಶೆ`ಎಂ.ಗಾಡವಡ್ಡರ ಶ್ರೀ.ಮೆಹೇಶ`ಎಂ.ಗಾಡಿವಡ್ಡರೆ ಪೊರ್ಣಸಗೊಂಡವ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಪ್ಪಾ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಕುಡಜೋಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ದುಪದಾಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ದುಪದಾಳ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸೌಲಭ್ಯ ತಾ: ಗೋಕಾಕ, 2.ಶ್ರೀ.ಆರುಣ ತಾ: ಗೋಕಾಕ, 
ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಜುನ ಶಿಂಧೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 
3.ಶ್ರೀ.ತಳೆಪ್ಪಾ ದಿಲೀಪ್‌ ಜಕ್ಕಪ್ಪಗೊಳ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹಂಚಿನಾಳ, 
[ತಾ:ಹುಕ್ಕೇರಿ 
60 ಬೆಳಗಾದ ಹೆಕ್ಕೇರ ಯಮಕನವರ8ಗಿರಿಜನ ಉಪ್‌ ಯೋಜನೆ ಬೆಳಗಾವಿ `ಜಿಲ್ಲೆ'ಹುಕ್ಳೇಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಗೇದಾಳೆ ಶ್ರೀ ಮಾರುತ`ಭೀಮರಾಮ" ಶ್ರೀ ಮಾರುತ ಭೀಮರಾದು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸನಾಯ್ಯ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕುಂದರಗಿ ದಾಡಿಖಾನ ದಾಡಿಖಾನ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಶಿರೂರ, ತಾ:ಹುಕ್ಕೇರಿ |ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಶಿರೂರ, 
ಕಾಮಗಾರಿ [ತಾ:ಹುಕ್ಕೇರಿ 
61 ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಸೇರಿ ಯಮಕನವರ8"ಗಿರಿದನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಳೀಕಟ್ಟಿ 

ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ನಾಯ್ಕಪ್ರಾ ಕುವರಿ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕ್ರೀ-ಮಾರುತ`ಭೀಮರಾಯಿ 
'ದಾಡಿಖಾನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಶಿರೂರ, ತಾ:ಹುಕ್ಕೇರಿ 


ರ್ಣಗೊಂಡ ದೆ 


ನಾಷಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಕ್ಯೆ ಹರ್ಷ್‌ ಅಂದಾಜು ಮೊ ಚೆಂಡರ್‌ನಕ್ಲೆ'ಭಾಗವೆಹಿಸಿದ ೦ಡೆರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಷೊ ಸ್ಥ ಇಾಷಗಾರಿಯ ಹಂತ ಬರಲ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪಗತಿಯಲ್ಲಿ 
6 7 8 9 10 12 3 14 
ಗರವನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಪಢಗಾವ ಜಕ್ಷ ಹುಕ್ಳೇಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಶ್ಸಾಪೆ 3.55 ಕಾವ್‌ ಎಸ್‌ ಷೋಮನೆ ಕ್ರಾನ್‌ ಎಸ್‌ ಷೋಮಿನೆ 309 ಪೆಗತಯಕ್ತಿಡೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ಬಸವಣ್ಣಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಅಡಿಮದಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಪಾಶ್ಸಾಪೂರ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸೌಲಭ್ಯ ತಾ:ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪಾಶ್ನಾಪೂರ, 
ಕಾಮಗಾರಿ ತಾ:ಹುಕ್ಕೇರಿ 
ಗರವನ್‌ ಸ್‌ ಹೋದನೆ ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಹೆಗೇದಾಳೆ 335 ಕ್ರಾವಾಹೇತ ಎಂ ಗಾಡಿಷೆಡ್ಡರೆ ಶ್ರೀಮೆಹೇಶ`ಎಂ. 347 wT ಪೊಾರ್ಣಗೂೊಂಕದೆ 
್ರಮದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗೊರಗುದ್ದಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗಾಡಿವಡ್ಡರ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಧೂಪದಾಳ, ತಾ:ಗೋಕಾಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಕಾಮಗಾರಿ ಧೂಪದಾಳ, ತಾ:ಗೋಕಾಕ 
ಗರಿಜನ ಉಪೆ ಜನ ಪನಗಾವಿ ಜಲ್ಲೆ ಹಾಕ್ಯಣ ಸಾವ್ಣಾಕನ ಹಗ್ಗೇದಾಳೆ 3.55 ಸ್ರೀ.ತಾರಪ್ಪಾ ರುದ್ರಪ್ಪಾ ಬಂಜೀರಾಮ ಇ.ೌರಪ್ಪಾ ಕುಡೆಸ್ತಾ ಸ್ಥ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ರಾ ಬಾಳಪ್ಪಾ ನಾಯಿಕ ಇವರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹಗೇದಾಳ, ಂಜೀರಾಮ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ತಾ:ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹಗೇದಾಳೆ 
ತಾ:ಹುಕ್ಕೇರಿ 
85 ಚೆಳಗಾವಿ - ಹಕಕ ಗರವನ ಇಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸೇರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆರಳ್‌ಕಟ್ಟಿ 333 ಕ್ರಾಕುಮಾರ ಇಣ್ಗಪ್ಪ ರನ್ನಿಮೆನಿ ಕ್ರೀಕುಮಾರ ಆಣ್ಣಪ್ರ 338 f ಫಈಗತಡಕ್ತಡ 
ಶ್ರೀ ಭರಮಪ್ಪ ರಾಮಪ್ರಾ ಮಾಂಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಅವರಖೋಡ, ದಿನ್ನಿಮದಿ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸೌಲಭ್ಯ ತಾ:ಅಥಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಕಾಮಗಾರಿ ಅವರಖೋಡ, 
ತಾ:ಅಥಣಿ 
% ಪಗಾವ ಢಗಾವ | ಚಳಗಾವ ಗರವನ ಉಪ್‌ ಯೋಜಕ" ಪಢಗಾನ'ಚಕ್ಷ ಚಿಢಗಾವಿ'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾರಿಹಾ 4500 |. ಬಸನಗಾಡಾ ಪಾಟೀಲ ಕಾ. ಬಸನಗೌಡಾ ಪಾಟೀಲ 41.83 F ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂಧಾರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೆಳಗಾವಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
$7 "ಚಢಗಾವ | ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೊರ ಇಪ ಯೋಜನೆ ಪಢಗಾನ ಇಕ್‌ ಪಾನಾಷೊರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 005 | ತಕ ವಾಳಡೆ ಶ್ರೀ ಅತೋ ವಾಳಡೆ 3533 ಫಾರ್ಣಗಾರಡದೆ 
ಹಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಳಿಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ 2.ಶ್ರೀ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಶೋಕ. ಬಂಡಿ 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. 
ಬೈಲಹೊಂಗಲ 
ಚೈಲಹೊಂಗಲ ಪೈಲಹೊಂಗಲ""`|ಗಿರಿಜನೆ ಇಪ ಯೋಜನೆ ಪಾವ ಜಕ್ಸ ಪೈಲಹೊಂಗಲ `'ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ M5 ಸರಾ ಎಮ್‌ ವಡ್ಡರ ಕೀ ಬಸೆವೆರಾಜ ಎಮ್‌ 31.95 173 | ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
ಹಣಬರಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ, 2.ಶ್ರೀಿ. |ವಡ್ಡರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕರೆಪ್ರ ಜಿ ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಚೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟಿ ತಾ: ರಾಮದುರ್ಗ, 
3.ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಾಥ ಎಸ್‌. ಬೈರುಗೋಳೆ 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ರಾಜಾಪೂರ ತಾ: ಗೋಕಾಕ 
೩ 4.ಶ್ರೀ. ಆಡಿವೆಪ್ಪ ಹುಕ್ಕೇರಿ 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಹುಕ್ಕೇರಿ 
ಗಾ ಸೊಣಾಕೆ ಗನ ನನ್‌ ಹಾ ಇ|ವಿಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಪಸಿ 1000 ಶೀ. ಎಮ್‌ ಬಿ ಸಾಯಣ್ಣವರ ಎಷ್ಟ್‌ 851 y ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ವಾಳದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ ಯಣ್ಣವರ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ 
ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
70 ಪೆಳಗಾವಿ ಕಾಕ ಸೊಕಾ ಗರವನ ಸಪ ಯೋಜಕ ಪಢಾವ್‌ ಚಿತ್ತ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಪಸಿ 10.00 ಕಾ ವರ್ಷ್‌ ಜಸಾಯಣ್ಣವಕ ಕಾ ನರ್‌ಪ 77 y ಫರ್‌ಗಾಾನಕ 


ಗಾಮದ ಶ್ರೀ ಫಕೀರಪ್ಪ ಬೈಲಪ್ಪ ವಾಳದ ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳದಿಂದ 
ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ ಸಾಯಣ್ಣವರ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕೆ 


ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮಹಾಂತ ಕನಸ್ವಕ್ಷನ್ನ್‌ (ಶ್ರೀ 
ಮಹಾಂತೇಶ ಕಾಗತಿಕರ) ಪ್ರಥಮ 
ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ, 
3.ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗ ದುಂಡಪ್ಪಾ 
ಹಮ್ಮಿಣಿ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ 


ತಾಲ್ಲೂಕ ಗೋಕಾಕ. 


§ ಜ್ಞ 'ಅಳಲುಕ್ಷಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು`'ಮೊತ್ತ] `ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲ`ಧಾಗವಹಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹರತೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ? 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
7 p) 3 4 ) [) 7 8 ) 12 73 14 
7 ಬೆಳಗಾವಿ | ಗೋಕಾಕ ಗೊಣಕಾಕ ಗಿರಿಜನ ಉಪ್‌ ಯೋಜನೆ ಬೆಳಗಾವಿ`ಜಕ್ಲ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕನ ತಪಸಿ 10.00 ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ವಾರಯ್‌'ಗಂಗರಡ್ಡ ಶ್ರೀ. ಎಸ್‌ ವಾಯ್‌ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಫಕೀರವ್ವ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಗೋಕಾಕ ಗಂಗರೆಡ್ಡ 
ಸಾಯನ್ನರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ 
ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
72 ಚೆಳಗಾವಿ ಗೋಕಾಕ ಗೋಕಾಕೆ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಬೆಳಗಾವಿ`ಜಿಕ್ಷೌ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕನ ತಪಸಿ 10.00 ಶ್ರೀ ಕರ ಸುಕೇಶ ಶ್ರೀ ಕರ್‌ಸುಕೇಶ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪನಮಪ್ವ ಯಮನಪ್ಪ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ 
ಸಿ ವಾಳದ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
73 ಬೆಳಗಾವಿ ಗೋಕಾಕ ಗೋಕಾಕ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಖಂಡೆಟ್ಟಿ ಮುತ್ತೆಪ್ಪ "ಯಲ್ಲಪ್ಪ `ಡೆಳೆವಾಯಿ ಇವರೆ 25.00 ಶ್ರೀ ಆರ್‌ ಆನಂದಕುಮಾರ್‌ ಶ್ರೀ. ಆರ್‌ ಆನೆಂಡಕುಮಾರ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ 
ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ 
74 ಬೆಳಗಾವಿ ಗೋಕಾಕ ಗೋಕಾಕ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ `ಬೂದಿಹಾಳೆ`'ಗಾಮೆದೆ 20000 | 5. ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಎರ್‌ ತೊಳ್ಳಣ್ಣವರ [ಕೀ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಎರ್‌ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ ೩ 2.ಶ್ರೀ. |ತೊಳ್ಳಿಣ್ಣವರ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸಮೀರ ಪಿ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ (ಕ್ಲಾಸಿಕ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ 
ಟೇಡರ್‌) ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ 
75 ಬೆಳಗಾವ ಗೋಕಾಕ ಗೋಕಾಕ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ `ಯೆದ್ದೆಲಗುಡ್ಡೆ 'ಗಾಮದೆ 150.00 1. ಶ್ರೀ. ಶಿವಾನಂದೆ' ಪ್ಲ ಪೊಚೇರಿ ಶ್ರೀ ಶವಾನಂದ್‌ಪ್ಹ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ & 2.ಶ್ರೀ |ಪೂಜೇರಿ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ಬಿ ವಾಯ್‌ ಪಾತ್ರೋಟ ಪ್ರಥಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ 
ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಲ್ಲಾನಟ್ಟಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕ ಗೋಕಾಕ 
76 ಬೆಳೆಗಾವಿ ಗೋಕಾಕ ಗೋಕಾಕ ನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ `ಖಿನೆಗಾಂವ' ಗ್ರಾಮದ 100.00 ಶ್ರೀ. ಎ`ಎಸ್‌ಸವಸುದ್ದಿ ಶ್ರೀ ಎಎಸ್‌ ಸವಸುದ್ಧ್ದ ಮೊರ್ಣಗೂೊಂಡದ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ, 2.ಶ್ರೀ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ಬಿ.ವಾಯ್‌. ಪಾತ್ರೋಟ, ಪ್ರಥಮ 
ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ನಲ್ಲಾಸಟ್ಟಿ, 
ತಾ:ಗೋಕಾಕ, 3.ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ 
ವಣ್ಣೂರ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಖನಗಾಂವ, 
ತಾ:ಗೋಕಾಕ 
77 ಚಿಳಗಾವಿ | ವೈಲಷೊಂಗಲ'| ಪೈಲಹೊಂಗಲ ಜನ ಉಪ ಯೋಜಷೆ ಚೈಲಹೊಂಗಲ`ತಾಲ್ಲೂಕನೆ `ಉಡಕೇರಿ'`ಗ್ರಾಮದೆ 75.00 1. ಶ್ರೀ. ಸಂಜೀವ ಹರೇಮಕೆ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಓಕೇಮಕ ಪೌರ್ಣಸಾಂಡ 
ಮಡಿವಾಳಪ್ರಾ ತಳವಾರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೆಳಗಾವಿ, 2.ಶ್ರೀ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೆಳೆಗಾವಿ 
ಕಂ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಚ್‌. ಮಧು, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 
7 ಪೆಳಗಾವಿ | ಪೈಲಷೊಂಗಲ] ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಚೈಲಹೊಂಗಲ`ನಧಾನಸಭಾಕ್ಷತಡ ಬುಡರಕಟ್ಟಿ 100.00 ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಚ್‌ ಪೆವಾರ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೀ ವ`ಎಚ್‌ಪವಾರೆ ಪಾರ್‌ಸಾಂಕ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಯಡಹಳ್ಳಿ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಲ್ಲಾನಟ್ಟಿ  |ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಕರೆಮ್ಮನಹಳ್ಳೆ ಮುದಕಪ್ಪ ತಳವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕ ಗೋಕಾಕ, 2.ಮೆ. ಗುತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಾನಟ್ಟಿ 


Leu 
3 


[ಠಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ``'ಟಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಧಾಗವಹಸಿಡೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಯಲ 


3 4 6 


ಗರಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಪೈಶಹೊಂಗಲ] `'ಜೈಲಹೊಂಗಲ ಗಾವ ಷತ್ಲ್‌`ಪೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಗುಡಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ಈರಪ್ತಾ ಮುತ್ತೇನ್ನವರ 
ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೈಲಹೊಂಗಲ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಔದೆ 


ಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಗಿರಿ: 


ಪೈಲಹೊಂಗಲ']` ಪೈಲಹೊಂಗಲ ಚಿಳಗಾವಿಆಳ್ಲಿ' ಚೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಮೂಗಬಸವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ತಾ 
ಸೊಗಲದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಸಹಿತ 


ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೈಲಹೊಂಗಲ 


ಶ್ರೀ. ಆಶೋಕ ಎಸ್‌ ಹಸರಂಗಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ 


ಸವದ ಸವದಿ ಉಪ ಯೋಜನ ಪಳಗಾನಿ`ಜತ್ಲ ಸವಡ್ರಾ`ತಾಲ್ಲೂಕನ "ಹೋ 
ಗ್ರಾಮದ ದಏಂಗಪ್ಪಾ ಮರಗಪ್ಪ ತಳವಾರ 
ಸ.ನಂ.162/4 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಸವದ ಸವದಕ್ತಿ ಗರಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಗಾವ ಜತ್ಲ ಸವಡತ್ತ` ತಾಲ್ಲೂಕ `ಕಟಷಳ್ಳಿ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭರಮಪ್ಪ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ 
ಖೋದಾನಪೂರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ 
ಕರೆಪ್ಪ ಶಿಗಿ ಇವರ ಜಮೀನ ಸ.ನಂ.63/2ಗೇ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸಾಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


1.ಶ್ರೀ. ಶಿವಾನಂದ ಎಚ್‌ ಸಾಗರ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ, 2.ಶೀ. 
ತಿಮಣ್ಣಾ ವ್ಹಿ. ಪವಾರ 

೬ ಣು 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಚೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಸಲ್ಲಾನಟ್ಟಿ ತಾ: ಗೋಕಾಕ 


ಶೀ ಉಮೇಶ ಇಷ್‌`ರಾಚಣ್ನಪರೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ 


ಶ್ರೀ. ಶಿವಾನಂದ ಎಚ್‌ 
ಸಾಗರ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


ರಾಮೆದೌರ್ಗ ಕಾಪವಾರ್ಗ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನ 


ಗಾವ ಕ್ಸ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ" 
ಸಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂಗಡ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಮಲಪಭಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702” ವಿತ ನೀರಾವರಿ 
ಶೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಗೋಕಾಕ ಗೋಕಾಕ 


ಗೋಸಬಾಳ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಮರಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸ್ರೀ ಎಸ್‌ ಎಮ್‌ ಈರಣ್ಣಗ್‌ಡರ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ರಾಮದುರ್ಗ 


ಶ್ರೀ. ಎಸ್‌ ಎಮ್‌ 38.12 
ಈರಣ್ಣಗೌಡರ 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 

ರಾಮದುರ್ಗ 


ಶ್ರೀಷಯಶೀಲ'ನಾರಾಯೆಣ 

ಶೆಟ್ಟಿ/ಮೆ.ಅಮೃತಾ ಕನ್‌ಪ್ಪಕ್ಷನ್ಸ್‌ 
ಷ್ಟಿಣ್ಸ್‌ 

ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಘಟಪುಭಾ, ತಾ:ಗೋಕಾಕ 


ಶ್ರೀಷಯೆಶೀಲ 15735.13 


ನಾರಾಯಣ 
ಶೆಟ್ಟಿ/ಮೆ.ಅಮ್ಮತಾ 
ಕನ್ಸ್‌ಪ್ಟಕ್ಷನ್ಸ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ. 
ತ್ರಿ ಆ, 
ಘಟಪ್ರಭಾ, ತಾ:ಗೋಕಾಕ 


ಟಿ 
[2 


ಜಿ 
FZ) 


ಪಳಗಾನ 1 ಚಿಳಗಾವಿ' ಗ್ರಾಮೀಣ 


47 ಹೊಸ ಕರೆಗಳ ಚಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಜ್ನೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಳಗಾವಿ ಚಿತ್ತ ಚಢಗಾವಿ' ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸೊರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಇಷ್‌ರಾಚ್ಞಾವರೆ, 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕೆರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ಬೆಳಗಾವಿ 


ಶೀ, ಉಮೇಶ ಎಮ್‌ 129.95 
ರಾಚಣ್ಣವರ, ಪ್ರಥಮ 

ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 

ಬೆಳಗಾವಿ 


ಪ್‌ನನ ಗಾವ ಸಾವಾಣ 702- ಹೊಸೆ ಕರೆಗಳ ಪಢಳಗಾವಿ ಜತ್ಲ್‌ `ಚಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಸಿದ್ದನಭಾವಿ ಕೆರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶ್ರೀ. ಎಸ್‌ ಬಿ ಪಾಟೀಲ, 5000 
ಪಥಮ ದರ್ಚೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ 


ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯಸೆನೀಇ 112 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳ 


3] 
ಯಮ 1990ರ ಕಲಲ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿ 


w- 


ಜೆಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕೆ ಮೆತಕ್ಷತೆ ತಕ್ಸ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ"ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] `'ಟೌಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಟಿಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹಂತ ಷರಾ 
§ ii 4 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
5 3 p: 4 ₹ 7 [3 [] pT) T 74 
ಷಳಗಾವಿ ಪಸಗಾವ | ಪಢಾವ್‌ ಗ್ರಮೇಣ |1702- ಹೊಸೆ ಕರಗಳ ಪಢಗಾವ ಪತ ಪಳಗಾವ್‌ಪಾಪ್ಲೂನ'ಗೋವಗಾ | 4400 ಶೀ ಬಿಆರ್‌ ಪಾಟಾಲ, 33.97 43.65 sen Koy ಸಾಪ್ಯಷುನಾ 12 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾವ ಕೆರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ kK ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಬೆಳಗಾವಿ ಪನ ವ ವಾವ ಗ್ರಾಮೀಣ |4702- ಹೊಸೆ ಕರೆಗಳ ಪಗಾವ ಕ್ಸ ಚಢಗಾವ ತಾಲ್ಲೂ" 43.00 ಶ್ರೀ ಬಿಆರ್‌ ಪಾಟೀಲ, 42.95 4295] ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆ 4 ಸೆಂಖ್ಯೆಸನೀಇ'742 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಥಧಾನ ಸಾವಗಾಂವ ಕೆರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಸ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಪೆಳಗಾವಿ ಬೆಳೆಗಾವಿ ಹಮಷನಪರಡ A022 ಹೊಸೆ ಕರೆಗಳ ಪಳಗಾವ ಜಳ `ಚೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 35.00 ಶ್ರೀ ಬಿಎಸ್‌ ಹುಂದ್ರಿ 34.99 34.83 ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಇ 142 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಮುತ್ಕಾಸಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 'ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾವಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಗುಟಗುದ್ದಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅಸುಮೋದಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಬೆಳೆಗಾವಿ ಪುಕ್ನೇರಿ ಹೆಕ್ನೇರಿ 4702- ಹೊಸೆ ಕರಗಳ ಚೆಳಗಾವಿ"ಡಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಸೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲೂರ 37.00 ಶ್ರೀ ಬಿ ಬಿ ಪಾಟೀಲ 36.99 36.84 ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಇ 142 
* > ೧ರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಶಿಡ್ತಗೊಂಡಾ ಕೆರೆ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಿ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾವಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುನರುಜ್ಞೀವನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊಸುರ ತಾಲ್ಲೂಕ ಹುಕ್ಕೇರಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಸುಮೋದಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಪೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಿಪಾಣಿ 477 ಹೊಸ ಕರೆಗಳ ಚಿಳಗಾವಜಕ್ಲೆ `ಚಿಕ್ಕೋಡ`ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ 20.00 ಶ್ರೀ. ಎಂ. 20.00 2000 |] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ ಸರ್ಕಾರಡೆ' ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನಇ2 
[) ಜ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರೆಧಾನ ನಾಯಿಂಗ್ಲಜ್‌ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಂ.ಮುಂಡೇವಾಡಗಿ. ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸಿಂದಗಿ. ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅಸುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಧಾಗವಹಿಸಿದ 


೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


A SA 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ನಿಪ್ಪಾಣಿ” 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿ ಡಿ brs 


ಪಟ್ಟಣಕೋಡಿ ಕೆರೆಯ ಪುನೆರುಜ್ಟಿ ನ ಕಾಮಗಾರಿ 


8 9 i] 14 
ಶ್ರೀ. ಎಂ. 20.00 ೯ರದೆ ಆಡೇಶ ಸಾಸ 
ಎಂ.ಮುಂಡೇವಾಡಗಿ. ವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸಿಂದಗಿ. 


ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು 


೨ 


ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿದಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಐಪ್ಪಾಣಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702 ಹೊಸ ಕರಗಳ 


ಬೆಳಗಾವಿ `ಜಿಲ್ಲೆ'`' ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ' ತಾಲ್ಲೂಕಿನ `ನೇಜ್‌ 
ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಎ೦.ಮುಂಡೇವಾಡಗಿ. 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸಿಂದಗಿ. 


ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ 4702- ಹೂಸ ಕರ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ |4702- ಹೊಸ ಕರೆಗಳ 
ವಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಚಿಕೆ ್ಯೀಡಿ-ಸೆದಲಗಾ 4702- ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಕಔಡೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ರೆಸನೀಪ' 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ೭ ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
Wed 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


l 


97 ಬೆಳೆಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡ ಚಿಕ್ಕೋಡ-ಸದೆಲಗಾ 4702- ಹೊಸ ಕರೆಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಪೆಳಗಾವಿ"ಇತ್ಸ್‌ಚಕ್ಕೋಡ`ತಾಲ್ಲೂ `ಚಂಡಣೆ - ಶ್ರೀ ಪಕಾಶ "ಓದ 7000 | Frrಣಂಡಿದೆ 
ಕೆರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ ೩ ಪವಾಹದಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಜ್ದೀವನ ವಿಜಯಪುರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಪಾನ್‌ ಆಕ್ಯಾಡ ಇಲ್ಲೂ - [5 ವರುಪಾಕ್ಷ 20.00 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರಡೆ ಅಡೆ ಶಸ 
ಉಮರಾಣಿ ಕೆರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ & ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳ ೧ರು 20ನೇ 
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಮುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ RRS 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜ ಸಂಗ್ಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಜನೋ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಚಢಗಾನಇತ್ಸ್‌"ಚಕ್ಕೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕ -- ಶ್ರೀ. ರವೇಂಡ್ರಡ3ತ್ತಾರೆ, 2000 | 2ರ್ಣಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಡ ಆಡೇತ ಸಾಪ್ರೆಸನೇಇ47 
ಬಾನಂತಿಕೋಡಿ ಕೆರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ « ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ತಾ: ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗೋಕಾಕ. * sie »ರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಕಾನಗೊಳಿ ಸಲು ಆನುನೆಗೀದನೆ 
ಣು 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ ಎಸ್‌ 15.00 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೆ ಸಂಖ್ಯಸೆನೀಇ 142 & | 
ಚೋಡಕುರಳಿ ಕೆರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ & ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕನಸಗೇರಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತವಗ, ತಾ: ಗೋಕಾಕ. 


ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮ 'ಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೇ ಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. py 


ಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಾಕೆ ಮತಕ್ಷತ್ರ ಕ್ಸ ಶೀರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `'ಟಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಪೆಹಿಸಿದೆ ೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ `ಹೆಂತ ಷರಾ 
ಕ್ರಸಂ] ಜೆ ರ್‌ ರೇ 3 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ | ಪ್ರಗತಿಯ 
5 [7 ] 8 9 I 12 13 14 
ದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಛೌಸನೀಇ42 
ನನ ಫ [7 0 ವ ನಢಗಾನ ಷ್‌ ನನಾ ಗ್‌ TO ಶ್ರೀ. ಯಲಗುರಪ್ಪೆ ಬಿ. 21.84 | ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ dielpe A, 
98 ಬೆಳಗಾವಿ ಆಥೆಣಿ ಥ Seidl ನ ಹನದವಾದರ ಸಾಮನನಿ ಪಟ್ಟೇದ, Be 2018 ಹ 20ನೇ 
4 i ಗುತಿಗೆದಾರರು, ಅಟಾಲಟಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿಜಯಪುರ ಪಕ್ಕೆತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಗ ಧ 7 ಹೊಸರಗಳ ಪಢಗಾವ ಜಕ್ಕ ಆಢಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 2000 | ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ. ಸಿ. 19.84 | ಪೊರ್ಣಗೊರಡಿಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಸಂಖ್ಯೆಸನಇ72 
NE ಸ ‘megs _ ಪಡತರವಾಡಿ  (ತೇಲಸಂಗ) ಕೆರೆಯ ರಾಕೋಡ, ಮಸಾಪಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
WA i ಗುತಿಗೆದಾರರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ ae ಪ್ರತಿ ವಿಟೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಇಂಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
100 ಚಿಳಗಾವಿ ಆಥಣಿ ಅಥಣಿ 402 ಹಸ ಕರೆಗಳ ಬೆಳಗಾವ "ಜಕ್ಲ`ಅಥಢಣೆ `ತಲ್ಲೂಕೆ 33.00 — ಶ್ರೀ, ಗೋಪಾಲ ಬಿ. 32.84 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ resides we 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಯಲಿಹಡಗಲಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಚವ್ಹಾಣ My ಗ ನೇ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ PEE ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
[ON Co ಥೆ ಆ ANT ERA SONS ಚಿಳಗಾವಜಳ್ಲೆ "ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕ `ಬಡೆಚಿ 250 |= ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ”ಬಿ. 2484] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ he Ce ad ಕ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ (ಸೈಟ್‌-1) ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಚವ್ಹಾಣ ನಾಸ 4 W 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
PSMA ವಿಜಯಪುರ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
[ON [ವ [ F707 PE EET ETE LT I = ಶ್ರ ಗೋಪಾರ್‌ಜಿ 2500 24.84 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಔಡ hs SE peg 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಚವ್ಹಾಣ Fes ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಳು ¥ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸೆಪ್ಪಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿಗ pach 


ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜದಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಪೆಸಹ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] ``'ಔಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ'ಧಾಗವಓಸಿದ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


6 


ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾಡೆ"] ಗುತ್ತಿಗೆ ಷೊತ್ತ' 


4702- ಹೊಸ 3ರೆಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪುಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲ 
(ಚೋಗನಾಲಾ) ಕೆರೆಯ ಪುನರುಚ್ಛೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


4702 ಹೊಸ ಕರೆಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702 ಹೊಸ ಕರೆಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702 ಹೊಸೆ ಕರೆಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಪಾವ ಷ್‌ ಣ್‌ ರನ ವರ 


(ಸೈಟ್‌-1) ಕೆರೆಯ ಪುನರುಚ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೆಳೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಕಮ 


pd 


ಆಢಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕೋಷ್ಗ್‌ 


3 


p 10 
ಶ್ರೀ ರವಿಸ್‌ವ್ರಇಷಾ 20.00 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ವಿಜಯಪುರ 


20.00 


20.00 20.00 


(ಸೈಟ್‌-2) ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೆಶ್‌ಸಂಜೆಸನR TT 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 2 
ಸೆಪ್ಪೆಲಿಬರ್‌ 2010ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಆಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಔದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜವಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 


ನೆ 


20.00 20.00 


ಚಿಳಗಾವ"ಜಕ್ಷ'ಆಥಢಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕೊಟ್ಟಲಗಿ 


ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ದೆ:ಸವೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅಸುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


20.00 20.00 


ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702- ಹೊಸೆ ಕರೆಗಳೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ ಸರ 
'ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


7h 


20.00 —— ಶ್ರೀ. ರವಿ ಸೇಪು ಲಮಾ 20.00 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 


ವಿಜಯಪುರ 


ರ್ಕಾಕಡ ವಡ ಸ್ಯ 147 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


| ಫ್ರ” p EXC ನಾಪಗಾರಹ ಪಸರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] `ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ ಏಡನ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದೆ ಮಾತ as 
ಕ್ರಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕತಿ p ಗುತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ] ಪ್ರಗತಂ 
p - ್ಥ [7 Ip) [E) 74 
ಸ್ಯ 7 K] 4 ನ್‌, pr ಸಂಪ್‌ 
[OW ಣೆ [ರ 7 ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಥಣಿ ತಾರ್ಲಾಣ್‌ ಯ | 00 | SSK ನಾನಿ sey ri 
ಪಳಗಾ ಅಥ é § gS g ರಾಕೋಡ, ಸಾವಿ ನೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ತಗದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಡೆಲಸಂಗ ತಾಂಡಾ. ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
[ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
§ ವ ಮ pI PEE ES ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನ್‌ಇ42 
EN ಇಥ ಆಥೆ 4702--ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ Bula eA ಧಾ, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಪಡತರವಾಡಿ ಧ್ರ ಗುತಿಗೆದಾರರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಡಲಸಂಗ ತಾಂಡಾ, ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಇಂಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
Fi 37 ಇ 
§ 4 ET ಪಾನ ನವ ತಪ್‌್‌ PEN ಶ್ರೀ. ಎ.`ಎಸ್‌''ಬರಾದಾರೆ, ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ NOG WEE ಸಸ್ಯ ಸ 142 
110 ಬೆಳಗಾವಿ ಆಥೆ ಅಥ! k dys ಯ ಹನಿರಿದೀವನ Rp ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕಡಕೋಳ, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ೬ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ. ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಗ್‌ yy ಡೆ Ex ಸಂT್‌ನ 
Me ಇಷ 5 FET ಸಗಾನ್‌ ಇನ ನಾನ 7300 ನಾ ಶ್ರೀ. `ಎ. ಎಸ್‌. ಬಿರಾದಾರ, ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ರ್ಸಾರದ್‌ ಆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಸನೀಇ'742 
ml ಬಳಗಾವಿ ಆಥ ಣಿ b er Ce ಕಾ ಸ್‌) ಕಿ8ಿಯು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕಡಕೋಳ, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
iad sk ited A A ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನ 
ಕನಮಗಾರಿಗಳು ಹ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
per ರಾಸ er ್ಣ 
ಸ ಇಷ [ರ್‌ PIE Cd ಬೆಳಗಾವಿ ಇಳ್ಲಿ"ಇಢಡಿ "ತಾಲ್ಲೂ 25.00 = ಶ್ರೀ. ಜಿ. `ಎಸ್‌.'ಗಚ್ಛನಮ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔ; eri rd ಸರ 742 
112 ಬಳಗಾವಿ ಥ edad orig (ಹೈಟ್‌-2) ಕೆರೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಚಾಲುಕ್ಕ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ We ¥ ) ನಗರ, ವಿಜಯಪುರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ » 


ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯ"ಹೆಸೆರು ಟೆಂಡರ್‌ನೆಕ್ಲಿ ಧಾಗವೆಹಿಸಿದೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೇಕಾರವಾದ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತ | ಹೆಚ್ಚ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


14 


14 
ಸರ್ಕಾರದ ತಡೇಶ್‌ ಸಂಬೆಸನೀಂ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅಸುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


6 
ಬೆಳೆಗಾವಿ ಷಕ್ತಿ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ 
ಗುಂಡೇವಾಡಿ (ಸೈಟ್‌-1) ಕೆರೆಯ 
ಪುನರುಜ್ದೀವಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


472 ಹೊಸ ಕರೆಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


IE) ಬೆಳಗಾವಿ ಅಥೆ ಅಥೆ 


15,೨6 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇತಸರಪ್ವಸನೇ 4 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 


4702- ಹೊಸ್‌ ಕರಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಕೆ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಗುಂಡೇವಾಡಿ (ಸೈಟ್‌-2) ಕೆರೆಯ 
ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗಾವ ಅಥಣಿ" ಅಥಣಿ 


fo 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಖೌಸನೇನ'TN 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 


ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ. ಸಿ. 20.00 19.96 
ರಾತೋಡ, 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 

ಹಡಲಸಂಗ ತಾಂಡಾ, 

ಇಂಡಿ. 


472- ಹೊಸೆ ಕರೆಗಳ ಗಾವ `ಜಕ್ಲ `ಇಢಡೌ `ಅಲ್ಲೂಕ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಪಾರ್ಥನಹಳ್ಳಿ (ಸೈಟ್‌-1) ಕೆರೆಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪುನರುಜ್ಛೀವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


@ 
£1 


iS ಅಥಣಿ 


ಪಾರದರ್ಶಕ 


ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಕ ಸಖನ 
ಮಸಾವಿ 208 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ' 


ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶೆ. ಸಿ. 20.00 19.96 
ರಾಠೋಡ, 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 

ಹಡಲಸಂಗ ತಾಂಡಾ, 


ಇಂಡಿ. 


ಪೆಳಗಾವಿ ಜಿಕ್ಷೆ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಪಾರ್ಥನಹಳ್ಳಿ (ಸೈಟ್‌-2) ಕೆರೆಯ 
ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702- ಹೊಸ ಕರಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ. 20.00 19.96 ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ರೆ:ಸನೀಇ 147 

ರಾಠೋಡ, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೊರು 20ನೇ 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಹಡಲಸಂಗ ತಾಂಡಾ, ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಇಂಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪಗಾವ್‌ ಇಕ್‌ ಆಢಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕನ ಚೇವನೊ 
ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜೀಪನ ಕಾಮಗಾರಿ 


472- ಹೊಸೆ ಕರೆಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಥಧಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಥಿ ಆಥಣೆ 


ಕ್ರಸಂ. 


[2d 


ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾಪ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಬೂದಿಹಾಳ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗಾಣಗೇರ, 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ವಿಜಯಪುರ 


ಪ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆತಕ್ನೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] `'ಟಂಡರನಕ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |] ಪಗತಿಂ 
1 2 3 5 [ [) TT |p) [E) 14 
Tg ಬೆಳಗಾವಿ ಅಥಣಿ ಆಥಣಿ 4702” ಹೊಸ ಕರೆಗಳ ಬೆಳಗಾವಿ `ಜಿಕ್ಲ್‌ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ `ಜಕಾರಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ"ಎಂ 1956 | ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿ ಸಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸೆನೀಇ 142 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಚಾಲುಕ್ಕ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಗರ, ವಿಜಯಪುರ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿವಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

(TS Sma ಅಥಣಿ ಅಥಣಿ 472- ಹೊಸೆ ಕೆರೆಗಳ ಬಳಗಾವ`ಜಳ್ಲೆ ಇಢಣಿ ತಾಲ್ಲೂನ `ಆರಳಹಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಬಸಯ್ಯ ಸ 19.96 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೀಇ 142 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ವಸ್ತದ, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ನಗರ, ವಿಜಯಪುರೆ” ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿದಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಬೆಳೆಗಾವಿ ಅಥಣಿ 4727 ಹೊಸ್‌ ಕರೆಗಳ ಳಗಾವಿ`ಜಕ್ಲಆಢಣಿ`ತಾಲ್ಲೂಕನ `ಪೋಕುರ ಶ್ರೀ. ಗುರುಬಸೆಯ್ಯೆ ಸ 19.96 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೀಇ 142 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ವಸ್ತದ, [ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಗರ, ವಿಜಯಪುರ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಅಧೆ! 4702- ಹೊಸ್‌ಕರೆಗಳ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲ್‌ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೆಥಬಾವಿ ಶ್ರ. ಸಂಜಯೆ ಜ'ಪವಾರ 2790 | rr ರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೀಇ'142 

ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿಜಯಪುರ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅಸುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ರಾಯೆಬಾಗೆ sg A702 SrA TONS ಬೆಳಗಾವಿ "ಜಿಕ್ಲೆ ರಾಯಬಾಗ `'ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಶ್ರ ಸಂತಾಷ್‌ PIN TT ಪಾರ್ಣಗಾಂಡ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಕ ಸಂಖ್ಯೆಸನೀಇ'142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ಏಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಯಲಳ್ಳೂರ-1080 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ 
ಏರಿ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


[ದರ್ಚೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ಬೂದಿಗೊಪ್ಪಾ, ತಾ: ಸವದತ್ತಿ, 
ಜಿ:ಬೆಳಗಾವಿ p ಶ್ರೀ ಆರ್‌ 
ನಾಗರಾಜ್‌ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ 


ಕ್ರಸಂ. ಜಿಲ್ಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು] `ಮತಕ್ಷಿತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ”ಪೆಸರು ಅಂದಾಜು'ಪೊತ್ಸ/ `'ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಷಿ ಭಾಗವಹಸದೆ ೦ಡೆರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ] ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ತ ಷೆಚ್ಚಿ” ಕಾಮಗಾರಿಯ 'ಹಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
1 2 3 4 p [5 7 § [) [0 mT id 
13 | ಬೆಳಗಾನಿ"[ವೈಲಷೌಗ ವ ಸಾ ಬೆಳಗಾವಿ "ಜಿ `ಪೈಲಹೊಂಗಲ `ಇಾರ್ಹಾಣ 200.00 1. ಶೀ ಎಎಸ್‌ ಸವಸುದ್ಧಿ ಪಥಷ']ರ ಎಎಸ್‌ ಸವಸದ್ವ. TORR 588 J 2rnrApod i 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ನಾಗನೂರ ಕೆರೆಯ ಆತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ & |ಪಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನವಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜಿ ನ್ಟೇವನ 2.ಶ್ರೀ. ಜಿ.ಎಸ್‌. ಯಳನಾಯ್ಯರ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಬೈಲಹೊಂಗಲ 
14 | ಬೆಳಗಾನಿ"ಪೈಲಹಾಂಗವ ಪೈಲಹೌಂಗ 0 ಪಾರ ಗಾವಿ”ಜಿಕ್ಸ್‌`ವೈಲಷಹೊಂಗರ ಇರ ಶ್ರೀಮಾರುತಿ`ಡರಗಪ್ತಾ 20.00 19.78 | Sಾರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ ಬಚ್ಚನಕೇರಿ ಕರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲವಡ್ಡರ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೊರು 20ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾದಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮನರುಜ್ಞೀವನ ಕಿತ್ತೂರ ತಾಲ್ಲೂಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾಗಿ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

EN ಬೈಲಹೊಂಗಲ SR IO ಬೆಳೆಗಾವಿ`ಜಿಕ್ಲ್‌`ಪೈಲಹೌಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಶೈಲ್‌ ಪ 14.96 | Srernಣಂoಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡೆ ಸಂಖ್ಯೆಸನ 7 | 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪುಧಾನ ಸಿದ್ದಸಮುದ್ರ ಕೆರೆಯ ಅಆತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಪಗಾಂವ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಚೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಬೈಲಹೊಂಗಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
126 | ಬೆಳೆಗಾವಿ ಬೆಳೆಗಾವಿ" ಳಗಾ2 ಮಣ 2 TO ನರ |ನತಗಾವ ತ್ಸ ಪಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ`ಹೆಲಗಾ ಶ್ರೀ ಉ ಎಮ್‌ರಾಚಣ್ಣವರ 35.9 | ಪೊರ್ಣಗೂಂಔಡೆ sik ಅಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೌಸನ42 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಯ ಆತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಸ್‌ ಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೆಂಗಹಣೆಗಳ ಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಬೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಸುಮೋದಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
7 | ಡೆಳೆಗಾವಿ ಚೆಳಗಾವಿ SIRT NO or SSR ಗಾವ ಪಾವ `ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಶೀ ಆನಂದ ಪಾಳಿ 49.76 ರಾಣ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಛೌಸನಂ2 
-ಪಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನಗೋಳ ಕೆರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ ಖ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ೦ಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿಕೆ ೩ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಲ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊ 
ನೀಡಲ್‌ ಬಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
28 | S47ಾವ ಪೆಳಗಾವಿ | ಪಾಗಾರ | ಕರಗಳ ಆಧುನಕ ವಾವ ತ್ಸ ಪಗಾರ ನ 1500.00 | 5 ಪಾಕ ಅಂಚ ಪಥವ ಆರ್‌ ನಾಗರಾಜ್‌ | 1358.59 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಪೆಸರು ಅಂದಾಜು `ಪೊತ್ತ 


ಕ ೦ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ`'ಧಾಗವೆಹಿಸಿದೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |] ಪ್ರಗತಿಯ 
3 4 6 7 F] ] |) [E) 14 
ಹಕ್ಸೇರ ಹುಕ್ಕೇರಿ 4702- ಕರಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ ]8ಳಗಾವಿ ಜಕ್ಲೆ ಪಕ್ಳೇರ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕಣಗವಾ, 230 ಶ್ರೀಪ್ರದೀಪಕುಷಾಕ'ಆರ್‌. ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ರಾರಡ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೀಇ 142 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೇಸ್ತಿ ಹರಗಾಪೂರ, ಹಿಟ್ನಿ ಬೋರಗಲ್‌, ಮಾಳಗಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ರಾಶಿಂಗ್‌, ಬೆಲ್ಲದ-ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಸಾರಾಪೂರ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ. ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಅಮ್ಮಣಗಿ, ಬಸವಣ್ಣ-ಯಲಿಮುನ್ನೋಳ್ಳಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
(ಯಲಿಮುನ್ಗೋಳ್ಳಿ, ಅಂಕಲೆ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ, ಬೆಳವಿ-।, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಮತನೂರ, ಬಸ್ಲಾಪೂರ & ಭೈರಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
ನೀರಾವರಿ ಕರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
(ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ) ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಹೆಕ್ಸೇರಿ ಹೆಕ್ಸೇರಿ 3707- ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ |ಜಿಳಗಾವಿ `ಜಿ್ಲೆ` ಹುಕ್ಕೇರಿ "ತಾಲ್ಲೂಕಿನ `ಕರೆಜಗಾ 40.00 ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೀಇ'142 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಹೆಕ್ಳೇರಿ ಯಮಕನವುಕಡ14702- ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ '|ಡೆಳಗಾವ' ಜಿಲ್ಲೆ `'ಹುಕ್ಸೇರಿ`ತಾಲ್ಲೂಕಿನ`ಆತ್ತಿಹಾಳೆ es ಶ್ರೀ ಪ್ರಷೋಡ ಪ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ರ್ಕ್ಕಾರದ ಆರೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸೆನೇಇ'142 
ಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಏರಿಯ ರಾಫಶೆಟ್ಟಿ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
/ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ದಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಗೋಕಾಕೆ ಗೋಕಾಕ 4702 ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಗಾವ" ಚಕ್ಲಿ ಕಾಕ ತಾಲೂಕ) 10.50 ಶ್ರ ದ. ಎಚ್‌ಪವಾರ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೀಷ'742 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಶಿಲ್ಲಭಾವಿ ಕೆರೆ, (2) ಕೈತನಾಳ-ಹೊಸೂರ ಕೆರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
(3) ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ಕರೆ (4) ಹಣಮಾಪುರಕೆರೆ (5) ನಲ್ಲಾನಟ್ಟಿ, ಗೋಕಾಕ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕೌಜಲಗಿ ಕೆರೆ (6) ಕಳ್ಳಿಗುದ್ದಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು (7) ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಖಂಡಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-1 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ) ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಸವದತ್ತಿ ಸವದತ್ತಿ 4707- ಕರಗಳ ಆಧುನಕರಣ]ಬಳಗಾವಿ ಕ್ಲೆ "ಸವಡ್ರ "ತಾಲೂ 0) 12.00 —— ಶ್ರೀ `ಆನೆಂದ'ಪ್ವ "ಮಾಳಗಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ ಸರ್ಕಾರದ ಆಷೇಶ ಸಂಪ್ಯೆಸನೀಇ'147 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಚಿಕ್ಕಬೂದನೂರ ಕೆರೆ, (2) ಇಂಚಲ್‌ ಕೆರೆ, (3) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಮಳಗಲಿ ಕರೆ ಮತ್ತು (4) ರೂದ್ರಾಪೂರ ಹನುಮಾನ ನಗರ, ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕೆರೆಯ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ್ಯದರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ್ಯ ಮಗಾ 


ಪುಸರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ) 


(ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ 


ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ' 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಧವಾ 


'ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹಂತ" ಷೆರಾ 


[2M 
pis 


ಟೆಂಡರ್‌ನಕ್ಲ"ಧಾಗವಹಸದೆ ೦ಡೆರ್‌ ಆಂಗಿೀಕಾರವಾದೆ'] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆ; ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
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ಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಸನಾಳೆ- 
ಮಳ್ಳಿಕೇರಿ ಕೆರೆಯ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ದೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ § 


-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಅನವಕ ನಾ ; 1999ರ pis 
RES Wsuss ನೀಡಿ 


47027 ರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಜೆಳಗಾವಿ ಜಿತ್ಗ್‌ಸಷಡತ್ತ ತಾಲ್ಲೂಕನ ಯರನರವಿ 
ಕೆರೆಯ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಸವದತ್ತಿ 


ಕೆರೆಯ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುನರುಜ್ಞೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶ್ರೀ., ಗೋಪಾಲ 6.42 


ಸರ್ಕಾರದ ತಡೆಚೆ ಸಂಖ್ಯೆಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ೭ ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಸೃತಿ : ವಿಕೋಪದ pen 


4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀ ಆಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


, ಸಂದೀಪ ಬಡಿಗೇರ 5.00 
ಗುತಿಗೆದಾರದು, 
ತಾ: ಬೈಲಹೊಂಗಲ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


nfo (ವಾರ fives 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಸುಮೋದಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿ ಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಬ 


ಸವಡ MH 


87027- ರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಗಾವ" "ಜತ್‌ ಸವರ್ತ್‌ ಇಲ್ಲೂ 
ಜೋಳಕಡಬಿ ಕೆರೆಯ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ದೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ ” 


4702- ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಬೆಳಗಾವ ಡಕ್ತ ಸೆವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕ 


ಚಿಕ್ಕಬೂದನೂರ ಕೆರೆ, [) ಇಂಚಲ್‌ ಕೆರೆ, (3) 
ಮಳಗಲಿ ಕರೆ ಮತ್ತು (4) ರೂದ್ರಾಪೂರ 
ಕೆರೆಯ ಪವಾಸದಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವೃದರಿಂದ ನರುಜ್ನೀವನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ) 


. ಬಿ ಎಸ್‌ ಪಾಟೇಳೆ 5.00 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 


ಶೀ. ಆನಂದ ಫ್ರಿ ಮಾಳಗಿ 11.91 11.90 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೆಳಗಾವಿ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔಿಡೆ' 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ 


ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆದೇಶ್‌ ಸಂಖ್ರೆಸನಿಇ a7 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗ ಗಲೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಎಡೌನ * ಸಂಖ್ಯ; ಗೀ 147 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
೯ಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಸುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕ್ರಸಂ. ಜಿಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತ್ರ ಕ್ಸ್‌ ಕರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `'ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲ`ಭಾಗವಹಸಿದ ಟಿಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ET] 7 3 4 [ 7 F [] 10 i 14 
139 ಬೆಳಗಾವಿ ಸವಡಿ ಸವದತ್ತಿ 4702- ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ']ಬೆಳಗಾವಿ"`ಜತ್ಲ`ಸೆವಡ್ತೌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ 6.00 —— ಶ್ರೀ. ಬಿ”ಎಸ್‌'ಪಾಟೀಲ 4.96 ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶೆ ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಇ 142 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಳಿಹಾಳ (ಹೊಸ), ಕೋರಕೊಪ್ಪ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ 'ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಯರಗಟ್ಟಿ, ಸತ್ತಿಗೇರಿ (ಮುಗಳಿಹಾಳ ರೋಡ), ಸೆಪ)ೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕೊಡ್ಲಿವಾಡ, ಗೋರಬಾಳ ೩ ಕೊಡ್ಲಿವಾಡ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
(ಕೊಡ್ಲಿವಾಡ ರೋಡ) ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
(ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ) § ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿವಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
140 ಬೆಳಗಾವ] ರಾಮದುರ್ಗ ರಾಮದುರ್ಗ [4702- ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ |ಚಿಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ "ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕ" 6.00 —— ಶ್ರೀ. 594 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಇ'742 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಚಿಪುಲಕಟ್ಟಿ-ಹೊಸೂರ ಕೆರೆ (2) ಬಿಜಗುಪ್ತಿ ಗುತಿಗೆದಾರರು, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಕೆರೆ, (3) ಗೊಡಚಿ ಕರೆ (4) ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ, ಹ ರುಮಿದುಗ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
(5) ಗುತ್ತುಗೋಳಿ ಕೆರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕಾಮಗಾರಿಯ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅಸುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
747 ಚೆಳಗಾನಿ”]`ರಾಮಡುರ್ಗ ರಾಮದುರ್ಗ |4702- ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ'|ಡಳಗಾವಿ`ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕ") 13.00 ಶ್ರೀ. ಜಿ.ಎಸ್‌. `ತುಷ್ಪಡೆ 12.95 ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಕಸಂಖ್ಯೆಸನೀಇ'142 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹುಲಕುಂದ ಕೆರೆ, (2) ಬಾಗೋಜಿಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆ, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
(3) ಜಾಲಿಕಟ್ಟಿ ಕರೆ (4) ದಾಂಡಿಬಾವಿ- ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಸೋಪಡ್ಲಾ ಕೆರೆ, (5) ಸಿದ್ದಾಳ ಪ್ರಕೃತಿ ಏಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ತೋಟಗಟ್ಟಿ ಕೆರೆ (6) ರೊಕ್ಕದಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ (7) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಅನೆಗುದ್ದಿ ಕೆರೆ, ಮತ್ತು (8)ಓಬಲಾಪೂರ ಕೆರೆಯ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿಯ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-3 4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ) ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
142 ಬೆಳಗಾವಿ ಚಕ್ಕಾಡ | ಚಕ್ಕಾಡ-ಸಡಲಗಾ |4702- ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ|ವಳಗಾವಿ`ಜಿಕ್ಲೆಚಿಕ್ಕೋಡ ತಾಲ್ಲೂ 2000 | 19.96 ಸ್ಕ್ಕಾರಡ`ಆಡೇಕಸಂಖ್ಯೆಸನೇಇ42 
"|-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾಲಗಳು ಚೈನಾಪೂರ (ಸೈಟ್‌-1), ಕೆರೆಯ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
143 ಬೆಳಗಾವಿ 'ಚಕ್ಕಾಡ] ಪಕ್ಕಾಡ-ಸರಲಗಾ |4702- ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 'ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 20.00 |— ಶ್ರೀ ಶೆಂಕರವಾ 19.53 | ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೀಷ42 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಚೈಣಾಪೂರ (ಸೈಟ್‌-2) ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ರಾಠೋಡ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಪೆಗಾಸೂರ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ತಾ: ಸಿಂದಗಿ 


ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕ್ರಸಂ. ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕೃಶೀರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಚೆಂಡರ್‌ನಕ್ಷಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರಡರ್‌ ಆಂಗಿಕಾರವಾಡ' 1 ಗುತ್ತಗೆ ಪತ್ತ ಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
1 4 ಕ 6 [] | 10 | I 14 
144 ಚಕ್ಕಾಡ-ಸಡಗಾ [1702-8 ಧನಾ ಪಗಾರ ಇತ್‌ ತ್ಸ ಸಾಮಾ ನಡ 3ರ; ಪ್‌ ಶಾ ಪ್‌ಆರ್‌ಗರಗಾನ್ಥ್‌ ಫನರ್ಣಗನಂಡಡ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್‌ ಸಾಸ್‌ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ೩ ಮುಗಳಿ ಕೆರೆಗಳು ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
§ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪೆತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಚಿಕ್ಕೋಡಸ್‌ರಲಣಾ 702° ರಗಳ ಧುನಕರಣ ನ] -- ಶ್ರೀ ಪಕಾಕಕ ಔಟ್ಟನ್ಸ್‌ 19.84 1584 | ಪೌಾರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಖ್ಯೆಸನಷ 7 
-ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭೈನಕವಾಡ ಕೆರೆಯ ಮನರುಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ವಿಜಯಪುರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬ ಬರ್‌ 20 ಭ್‌ ಪತದಲ್ಲಿ ತುತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜಬಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ |472- ರಗಳ ಆಧುನೀ ಗಾವ ಜೆನ್ಸ್‌ `ಚಕ್ಕಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 20; en ಶ್ರೀ ವಿ`ಆರ್‌'ಗಂಗಾನಳ್ಳಿ 19.80 10.80 |] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸ್ಕಾರಡೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ರೌನನೇಷ 47 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮೀರಾಪುರಹಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ & ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ಪುಪನ 
ಪುನರುಜ್ನೀಪನ ಕಾಮಗಾರಿ NN 
ಬಾ A ಇರ್ಷಳನಿಗ WEE 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ [1702-84 ಆಧುನಿಕರಣ |ವಳಗಾವಿ  ಜತ್ಲಿ ಚಕ್ಕಡಿ ತಾರಾ 20. - ಶ್ರೀ 'ವ`ಆರ್‌ಗಂಗಾನ್ಸಿ 20.00 2000 | ಪೋರ್ಣಗೊರಡಿರೆ| ಸರ್ಕಾರಡ್‌'ಆದೆಕ್‌ಸ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಚನ್ನವೀರಹಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ & ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂ 
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಚಿಕ್ಕೋಡ-ಸ ಲಗಾ |4702- ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿ ್ಯೀಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 20. ———— ಶ್ರೀ. ವಿ ಆರ್‌ ಗೆಂಗಾನಳ್ಳಿ 19.70 19.76 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯಸನೀ 147 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮೀ "ರಾಮರಹಟ್ಟಿ- 2 ಕಿಡಿಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ & ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೊರು 20ನೇ 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ 
ಪುನರುಜ್ಛೀಷನ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


rrr 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಯಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] `'ಟಂಡರ್‌ನನ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಸತ್ತ್‌ಷ್ತ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಂತ ಷರಾ 


4 6 7 


9 10 


14 


4702- ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ”ಜಿಲ್ಲ "ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಗಳ 15.00 
ಕೆರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ ೩ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ 


ಶ್ರೀ ಚನ್ನೆಬಸೆಗೋಳ 15.00 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 


ರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಇ'142 
[ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ರಾಯೆಬಾ 4702 ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಜಿಕ್ಲ "ಚಿಕ್ಕೋಡಿ `ತಾಲ್ಲೂಕೆ 15.00 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ & 
ಹಾದಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ 

ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


14.84 


14.84 


pl 


ರ್ಕಾರದ ಆರ್‌ಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಇ 742 
ಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


FT 
CR 


aC 
p) 


ಚಕ್ಕೋಡಿ-ಸಡೆಲಗಾ |1702- ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಚೆಳಗಾವಿ`ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ `ಚಿಂಚಣ-[ 15.00 
2 ಕೆರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ ೩ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 

ಕಾಮಗಾರಿ § 


ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಾೆಂಗಕ. 15.00 
ಜುಮನಾಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 


ಕೋಳಿಗುಡ್ಡ, ಜಿ: ಬೆಳಗಾವಿ 


15.00 


ಸರ್ಕಾರಡ ಆದೇಶ ಸೆಂಖ್ಯೆಸೆನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
[ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


4702- ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಚಳಗಾವಿ ಜಳ್ಲೆ'ನಷ್ಪಾಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕನ ಪಾಂಗೇರ-| 20.00 
ಬಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿಕ್ಲೋಡಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ 


4702- ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಚಿಳಗಾವಿ`ಇಳ್ಲ`ನಪ್ಪಾಣಿ` ತಾಲ್ಲೂಕ `ಶರಗುಪ್ತಿ 20.00 
ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಿಪಾಣೆ 


ಬ 


ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ವಾಗು 19.97 
ರಾಠೋಡ 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಪಡಗಾನೂರ, ತಾ: ಸಿಂದಗಿ 


19.97 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇತ`ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಇ142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ವಾಗ" 19.98 
ರಾಠೋಡ 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಪಡಗಾನೂರ, ತಾ: ಸಿಂದಗಿ 


19.98 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೀಇ'142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
pl 


ಚಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿಧಾಗವಹಿಸಿದ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ ಹೆಂತೆ 


sl 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


472 ಕರೆಗಳ ತಮೆನಕರಣ 
-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ವಿಪ್ತಾಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರನಾ 
ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


10 n 


TE) 


19.98 19.98 


ಪಡಗಾನೂರ, ತಾ: ಸಿಂದಗಿ 


4702- ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ |ಪಳಗಾವ ಜತ್ತೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ" ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 


-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಪ್ಪಾಚಿವಾಡಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಚ್ಛೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಥಣಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ತಡ ತ RTT 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 


ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿವಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 


ಅನುಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
Ks 


ಶ್ರೀ. ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಎಚ್‌. 
ನ್ಯಾಮಗೌಡ, 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ. 
ವಿಜಯಪುರ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಔಡೆ 


4702- ಕೆರೆ ಆಧುನೀಕರಣ |ಚೆಳೆಗಾವಿ ಜಕ್ಸೆ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಹ್ಳ್ಳ್‌ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಇಧೆಣಿ 


ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆರಟಾಳೆ 


-ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಬಣ್ಣದ ನಾಲಾ) ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ದೀವನ 


ಆಫೆಣೆ 


8707-ಕರೆಗಳ ತಧುನೀಕರಣ '|ತಳಗಾವಿ ಚಿತ್ತ ಆಫಣೆ ಲೂಕ ಆಕಣಾತ 
-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ವಜದ ನಾಲಾ)ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳೆಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೆಣಸಂಪ್ಯಸನ 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೆಃ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಬೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪೂರ್ಣ 


ಇಂಡಿದ 


ಸರ್ಕಾರದ ತಡೆ TRAE TT 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳೆಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಆಟ್ಲಾಲಟ್ಟಿ, 
ವಿಜಯಪುರ 


ರ್ಸ್ಕಾರದ ಇಡೌೇಕ ಸಂಪಸನ್ನಷ47 


ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 


ಪಕ್ಕಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 

ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಸುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕ 


7 6 7 [] 10 i] 14 
ಅಥಣಿ" ಅಫಣಿ 4702- ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ']ಜಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲ್‌ `'ಆಢಣಿ"`ತಾಲ್ಲೂಕಿಷೆ 30.00 ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್‌ ಎಲ್‌ 29.75 2575 ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶಸಂಖ್ಯೆಸೆನೀಇ 142 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಲ್ಲಷಮವಾಡಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ರಾಠೋಡ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿ § ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಡಗಾನೂರ, ತಾ: ಸಿಂದಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
iso | d4ಗಾವ ಇಥೆ ಅಥಣಿ 4707- ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ |ಬಿಳಗಾವಿ ಜಕ್ಲೆ ಅಧೆ ತಾಲ್ಲೂ `ಬಡಚ 25.00 ಶ್ರ ಗೋಪಾಲ ಬಿ. 2484 2484 | ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಇ2 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಸೈಟ್‌-2) ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಚವ್ಹಾಣ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಗುತಿಗೆದಾರರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ವಿಜಯಪುರ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿದಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
161 ಪೆಳಗಾವಿ ಥೆ ಅಥೆ 4707- ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ `|ಚಳಗಾವಿ ಜಳ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ `ಬಡಚಿ 30.00 ಶ್ರೀ. ಉಮೇಶ್‌ಎಲ್‌ 2945 2985 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಇ 142 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಸೈಟ್‌-3) ಕೆರೆಯ ಪುನರುಚ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ರಾಶೋಡ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಡಗಾನೂರ, ತಾ: ಸಿಂದಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ವೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
2 | ಚಿಳೆಗಾವ ಅಥಣಿ ಅಫೆಣೆ 4707- ರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ |ಚಳಗಾವಿ ಜಲ್ಲೆ ಅಥಣಿ`ತಾಲ್ಲೂಕನ`ಅಡಾಲಟ್ಟಿ 30.00 ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್‌ಎಲ್‌. 29.57 29.57 ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೀಇ'142 
-ಪ್ರಥಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಯ ಪುನರುಚ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ರಾಠೋಡ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸಾ:' ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ತೋರವಿ, ಜಿ: ವಿಜಯಪುರ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
163 ಚೆಳಗಾವಿ ಅಥೆ ಅಥಣಿ 4707 ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ |ವಿಳಗಾವಿ ಜಲ್ಲೆ `ಆಢಣೆ`ತಾಲ್ಲೂಕನ `'ಚಕ್ಕಟ್ಟಿ PINT NN wees ಶೀ. ಸಂಜಯ ಬ'ಪೆವಾರ 2484 7444 ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಇ 742 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಗತಹಕ್ತಡ 


Fel 
5) 


13 


ಕ್ರಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು” ಮತಕ್ಷೇತ್ರ” ತಕ್ಕ ಕೀರ್ಷಿಕ ್‌್‌ಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಟಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದೆ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚೆ "ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ್‌” 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
1 p) i) 4 [3 F [) 
164 ಪೆಳಗಾವಿ ಅಥಣಿ ಅಥಣಿ 1702-8 ಆಧುನಿಕರಣ |ವತಗಾವಿ ಜನ್ನ ಆಢಣೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ್‌ ಶೀ ಸಂಜಯ ಬ'ಪೆವಾರ 
-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭರಮಕೋಡಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
15 | ಚೆಳಗಾವಿ ಆಥಣಿೆ “ಅಥ ಕರವ ನರಾ ವಾ ಜಿಫ್ಲೆ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕನೆಗೆಜ್ನನಕೋಡ (see ಶ್ರೀ ಸಂಜಯೆ'ನ'ಪವಾರ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
166 ಚಿಳಗಾವಿ ಅಥಣಿ ಅಥಣಿ A020 Sದುನೀಕರಣ |ವಢಗಾವಿ ಷತ್ತ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕನನೆಂದೆಗಾಂವೆ — ಶ್ರೀ. ಸಂಜಯೌ'ಬಿ`ಪವಾರ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
167 ಬೆಳೆಗಾವಿ ಅಥಣಿ ಅರ್ಥೇ 4702- ಕರೆ ಆಧುನೀಕರಣ |ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ -——— ಶ್ರೀ. ಸಂಜಯ ಬಿ ಪವಾರ 25.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
| 768 ಚೆಳೆಗಾನಿ ಆಥೆ 1702- ಕರಗಳ ಆಧೆನಿೀಕರಣ]ಡಳಗಾನ ಜತ್‌ ಆ ತಾಲ್ಲೂಕೆನೆ —— ಶ್ರೀ ಎ.'ಎಸ್‌'ಬಿರಾದಾರೆ, 25.00 2458 ಪೋರ್ಣಗೂಂಡಿ 


-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಅನಂತಪೂರ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸ 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪಠದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣ್‌ಗಳ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 

ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


2 


ರ್ಕಾರದ"ಆಡೇಶೌ ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಷ"112 
ಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಪ್ರೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕ ಸಾರ್ವಜದಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 


) 


tL 


> 


py 
(28 
£ 


& 
ಲಂ 
[2 


a 
Fo] 
il 
& 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೆತ ಸಂಖ್ಯೆಸನಷ'142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ರೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕಡಕೋಳ, 
ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ 


ಸರ್ಕಾರದೆ`ಆಡೇಶ್‌ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಇ42 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇತ ಸಂಖ್ಛೆಸನೇ'1 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳೆಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಮುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


Ir] 


ಕ್ರಸಂ ಜಿಕ್ಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆತಕ್ಷತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶಾರ್ಷ” ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು'ಮೊತ್ತ ``'ಟೆಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಹೆಂತೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 MW 
169 ಬೆಳಗಾವಿ ಆಥಣೆ ಅಥಣಿ 4702 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ|ಚಿತಗಾವಿ ಜತ್ಲ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕನ `ಆರೆಟಾಳ 25.00 ———— ಶ್ರೀ. ಗುರುಬಸೆಯ್ಯ ಸಿ 25.00 24.84 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಕಾತ್ರಾಳ ನಾಲಾ) ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ವಸ್ತದ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
170 ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯೆಬಾಗೆ ಕುಡಚಿ 4702 ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ '|ಡೆಳಗಾವಿ'ಜಲ್ಲೆ`ರಾಯಜಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 20.00 ———— ಶ್ರೀ. ರವಿ ಸೇವು'ಲಃ 19.85 19.85 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸವಸುದ್ದ (ಸೈಟ್‌-1) ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಕಾಮಗಾರಿ 
171 ಬಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಕುಡಚಿ 4707 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 20.00 ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ ಸಿ ರಾಠೋಡ 19.84 19.84 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
172 ಬೆಳೆಗಾವಿ] ರಾಯೆಬಾಗೆ ಕುಡಚಿ 4702- ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ |ಚಿಳಗಾವಿ"`ಜಿಕ್ಲೆ`ರಾಯೆದಾಗ `ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 20.00 |— ಶ್ರೀ. ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಎಚ್‌. 19.84 19.84 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಪ್ಪಲಗುದ್ದಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ನೀಪನ ಕಾಮಗಾರಿ ನ್ಯಾಮಗೌಡ, 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ 
ವಿಜಯಪುರ 
173 ಬೆಳೆಗಾವಿ ರಾಯೆಬಾ ರಾಯೆಬಾ 4702- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ |ಚೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಬಾಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 20.00 ಜಾ ಶ್ರೀ. ಯಶವಂತ ಎನ್‌ 19.84 19.84 


-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸೆನೀಇ'142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ'ಸಂಖ್ಯೆಸೆನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿದಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಬ್ಯಾಕೂಡ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
[ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಗುಗ್ಗರಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 


ಸರ್ಕಾರದ `ಆಡೇಶ ಸಂಪ್ಯೆಸನೀಇ'142 
'ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ'`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ೦ಡರ್‌ನಲ್ಲ್‌`'ಧಾಗವೆಹಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ] ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೌತ್ತೆ ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ] ಪೆಗತಿಯೆಲ್ಲಿ 
/ 8 9 10 il 12 13 14 
4702 ಕರೆಗಳ ಆಧೆನೀಕರಣ |ಚೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ "ರಾಯಬಾಗ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಷೆ 20.00 ——— ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ 19.77 19.77 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೀಇ 142 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಜೋಡಹಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯ ಮುರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಾಣಗೇರ, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
§ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ವಿಜಯಪುರ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
4702 ರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ]ದಳಗಾವಿ ಜಲ್ಲೆ `ರಾಯೆಬಾಗ'`ತಾಲ್ಲೂಕಿಷೆ 15.00 ಶ್ರೀ ಸುಕೇಶ್‌” 15.00 484 | Srrfo ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸೆನೇಇ'142 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮೇಖಳಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಾಣಗೇರ, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
§ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ವಿಜಯಪುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
4702- ಕರಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ|ಚಿಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ `ರಾಯೆಜಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕ 15.00 |—— ಶೀ ಸುಕೇಶ್‌ 15.00 444 |dರrಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಇ'142 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬೆಂಡವಾಡ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಾಣಗೇರ, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ, ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ವಿಜಯಪುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
47027- ಕರಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ |ಬಿಳಗಾವಿ`ಜಿಕ್ಲ್‌`ಖಾನಾಪೊರ `ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ 145.00 |. ಶ್ರೀ. ಎ.ಎಸ್‌. ಸವೆಸುದ್ದಿ, ಪ್ರಥಮ |ಶ್ರೀ. ಎ.ಎಸ್‌. ಸವಸುದ್ಧಿ, 144.19 144.18 |] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಘಸ್ಟೋಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ [ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ & [ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 2.. ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎಸ್‌. ಯಳನಾಯ್ಯರ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ 
ಕಾಮಗಾರಿ (28808) ಪ್ರಥಮ ದರ್ಚೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಬೈಲಹೊಂಗಲ 
472- ಕರಗಳ ತಧುನಿಕರಣ]ಬಳಗಾವಿ ಜಳ ಖಾನಾಷೊರ `ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 300 | ಶೀ ಅಶೋಕ ಬಂಡ ಪ್ರಥಮ] ಆಕೊಣ ಬಂಡ 64.66 979 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಗಂದಿಗವಾಡ ಕೆರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ [ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
'ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ಕಾಮಗಾರಿ 2.ಶೀ. ಎ.ಎಸ್‌. ಸವಸುದ್ಧಿ, ಪ್ರಥಮ [ಬೈಲಹೊಂಗಲ 


ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ 


ಮತೆಕ್ಷತ್ರ""'1ನೆಕ್ಕ ಶೀರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] `ಟಂಡರನಕ್ಷಿ'ಧಾಗವಟಸಿದ  |ಟಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಪಚ್ಚ ಾಮೆಗಾರಿಯ'ಹಂತ ಷೆರಾ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4 p [) 7 y % 10 i 12 [E) [E 
ಖಾನಾಪೊ 4707- ಕರೆಗಳ ಆಧನಣರಣ ತಳಾ ಪತ್ಗ ಪಾನಾಷಾಕ ಪಾನ 4400 | ಶ್ಶಿ ಎನ್‌ರಘುರಾಮ 43.99 834 | ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ರರಾರದ ಅಡೆ ತಸ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ರಾಮಾಪೂರ ಕರೆಯ  ಅತೀವೃಪ್ಪಿಯಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಪಥಮ ದರ್ಚೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ § ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಹತ್ತಿಯಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕುಂದಾಪೂರ. ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
” 4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಖಾನಾಪೊರೆ `14702- ಕರೆಗಳ ಆಧೆನೇಕರಣ '|ಡಳಗಾವ `ಚಪ್ಸ `ಪಾನಷಾಕ ವಾನ ——— WN ಶ್ರೀ ಟಿಎನ್‌ ರವಿರಾಜ "| 3499 3490 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆಡೇಕ್‌ಸಂಖ್ಯೆಸೆನೇಇ'742 
-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆ.ನಂದಗಡ ಕೆರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪ್ರಥಮ ದೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತೆದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಹತ್ತಿಯಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕುಂದಾಪೂರ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
A K 
ಖಾನಾಪೊ 4707- ರಗಳ ರಧುನೀಕರಣ |ಚಿಳಗಾವ ಜಿತ್ಲ ಪಾನಾಪೊರ ತಾಲ್ಲಾಕ — 49.98 41.47 ಪೊರ್ಣಗೊಂಔದೆ ಸರ್ಕಾರದ 'ಆಡೆಶ್‌ಸಂಪಸನೀಷI 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತೋಲಗಿ ಕೆರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
'ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುನರುಜ್ನೀವನ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗೃಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ಮೀಡಲಾಗಿರು ತ್ತದೆ 
ಖಾನಾಪೂ ANI TIA Sd ಲ್ಲ `ಖಾನಾಪೊರ `ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 6.00 4.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೆಶ ಸಂಬಸನೌಷ IT 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಡತನಬಾಗೇವಾಡಿ ಕೆರೆಯ ಆತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾದಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ f 
ರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಖಾನಾಪೂರ [177- ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಳಗಾವಿ ಜತ ಪಾನಾಷಾಕ ಇವ ಕ್ಕ ಡಿ ಎನ್‌ ರನರಾಪ 7400 7700 | ಪಾರ್ಣಗೂಂಡದೆ ರಾರರ ಆರೆಶ RTA 
-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಸಮಳಗಿ ಕೆರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಹತ್ತಿಯಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕುಂದಾಪೂರ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 


4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಕ್ಷತ್ರ ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `ಟಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ೦ಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾಡ'] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತೆ ಚೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
p) 7 [) 7 F F] 10 iy 14 
ಚೆಫಗಾವಿ ಪಾನಾಷೊರ ಖಾನಾಪೌಾರ |4702- ಕರಗಳ ಆಧೆನಿೀಕರಣ]ಡಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾನಾಪೊರ ತಾಲ್ಲೂಕನ ಬೀಡ 2500 este ಕ್ರೀ ಎಮ್ಮ ಇರ್ಷ್‌ಢಕನಿ 25.00 2500 ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ'ಸಂಖ್ಯೆಸೆನೀಇ'142 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾವಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಪೆಳಗಾವಿ| ಪಾನಾಪೂರೆ ಪೊರ 14702- ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ |ಚಿಳಗಾವಿಜಕ್ಲೆ ಖಾನಾಪೊರ `ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 25.00 25.00 2489 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಪ್ಯೆಸನೀಇ'147 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಾಚೋಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಬೆಳಗಾವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಬೆಳಗಾವಿ ಪಾನಾಷೊರೆ ಖಪಾನಾಪೊರ""14702- ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ |ಚಳಗಾವಿ""ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪೊರ ``ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ 24.00 24.00 24.00 ಸರ್ಕಾರಡ`ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೀಇ 142 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಲಜುಂಜವಾಡ ಕೆರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಚ್ಛೀವನ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಬೆಳೆಗಾವಿ| ಖಾನಾಪೊರೆ ಪಾನಾಷೊರ |4702- ಕರಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ '|ಪಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ `` ಖಾನಾಪೊರ `ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ 2100 | ಶ್ರೀ ಎಮ್‌ಎಮ್‌ 2298 22.96 ಸರ್ಕಾರದ ಆರೇ ಸಂಖ್ಯೆಸನೀಇ'142 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸುರಾಪೂರ ಕೆರೆಯ  ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾಗರಕಟ್ಟೆ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುನರುಜ್ನೀವನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಬೆಳಗಾವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಚೆಳಗಾವಿ  |ವೈಲಹೊಂಗಲ] 'ವೈಲಷೌಾಂಗಲ 702 ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ `|ಬಳಗಾವಿ 'ಜಿಕ್ಲೆ`'ಚೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂ 5.00 --—— ಶ್ರೀ ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ಸುಲಕರ್ಣಿ 5.00 5.00 ಸಾರದ ಆಡೇತ ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಇ'72 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೊನ್ನಿದಿಬ್ಬಾ ಕೆರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಪಢಗಾವಿ | ವೈಲಹಾಂಗಲ] `ಪೈಲಹೊಂಗೆಲ 4702- ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ |ಬಿಳಗಾವಿ" ಜಿಲ್ಲೆ "ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕ 155.00 ಶೀ. ಆಶೋಕ ಬಂಡಿ, ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೀ ಅಶೊಕ ಬಂಡ, 154.14 141.03 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿರಾಪೂರ ಸ.ಸಂ.118 ಕೆರೆಯ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
4 ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, WE 
| ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ (28205) ಬೈಲಹೊಂಗಲ 


ಮತತ 15ಕ್ಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸಹು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] ಟಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ`ಧಾಗವಓಸಿದೆ'ಚಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ಪಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೆಗತಯಕ್ತಡೆ 
4 5 6 7 8 £) 10 I 13 iF 
ಕತಾ ರಗಳ ನಧನಕರಣ |ತಳಾನ ನ್ಗ ಪ್ಯಾನ್‌ 50 ರ್ತಿ ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ಕುಂಕರ್ಣಿ| 300 5.00 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬೆಣಚಿನಮರಡಿ ಕೆರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸೇ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಪಣೆ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಜೈಲಹೆೊಂಗಲ [702-4 ಆಧುನೀಕರಣ |ಡತಗಾನ ನನ್ನ ಬೈಪಾಸ್‌ ಇನ 500 ಕ್ರೀ ಎಸ್‌ ಎರ್‌ ಧಾಗೋಜಿ 49% 455 | ಪೋರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆಡೌೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 7" 
-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಂಪಗಾಂವ ಕೆರೆಯ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ s ಹಿರೇನಂದಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಗೋಕಾಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಸಿನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ತ್ತಾರೆ 4702- To ನಿಕರ ಸೆಭಾ 200.00 1. ಶೀ ಅಶೊಕ ಎಸ್‌ ಸಪಾದ | 218.71 0.00 ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಕೆ.ಎಸ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮಿಡಕನಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಗೋಕಾಕ, 
ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2.ಶ್ರೀ ಎನ್‌ ಪರಮೇಶ ಪ್ರಥಮ 
ರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ತುಮಕೂರ 
3.ಮೇ/! ಬಿ ಬಿ ಪಾಟೀಲ ಪ್ರಥಮ 
ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹೊಸುರ 
ತಾಲ್ಲೂಕ ಹುಕ್ಕೇರಿ, 
4.ಶ್ರೀ ಕೆಬಿ ಪಾಟೀಲ ದರ್ಚೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆ. ಯಲ್ಲಾಪೂರ 
ತಾಲ್ಲೂಕ ಹುಕ್ಕೇರಿ, 
5.ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ತಾ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ಬೆಳಗಾವಿ 
ಕಿತ್ತೊರ 4702 = ಕೆರೆಗಳ ಬೆಳೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 950.00 |1ಶ್ರೀ. ಜೆಕೆ ಜೋಗುರ ಪಥಮ ಶ್ರೀ. ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಪಿ ಆಸ್ಪಗಿ 1001.25 0.00 ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಆಧುನೀಕರಣ -ಪ್ರಧಾನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರವ ಕೆರೆ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ವಿಜಯಪುರ |ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಭೀವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಮೆ// ಹರೆಕಾನ್ಸ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಧಾರವಾಡ 
ಇಂಜಿನೀಯರ್ಸ್‌ ಮತ್ತು 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು (ಶ್ರೀ ಕೋಮಿ 

ಚಂದ್ರಶೇಖರ) ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 

2.ಶ್ರೀ. ಚನ್ನೆಪ್ಪಾ ಆರ್‌ ರೋಡಗಿ 

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 

ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ 

3.ಶ್ರೀ. ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಪಿ ಅಸ್ಪಗಿ ಪ್ರಥಮ 

ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಧಾರವಾಡ 


ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ"ಪೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `'ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಷ' ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ `ಹೆಂತೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ] ಪಗತಿಯಲ್ಲಿಡೆ 
4 ಫೆ 6 Hi 10 I 12 13 14 
ಬೈಲಹೊಂಗಲ 1707-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಕಪ್‌']ಡೆಳಗಾವಿಜಿತ್ಲೆ `ಚಳಗಾವಿ"`ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 5.00 ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಜಿ'ಕಲ್ಲೂರೆ 500 499 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಇ 142 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿರಪನಕೊಪ್ರ್ತ ಬಿಸಬಿ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ. ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಯಷಕನವರ8 702-ಅಣಿಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಕರ್‌|ಡೆಳಗಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಕ್ಳೇರತಾಲ್ಲೂಕನೆ 40.00 40.00 175.84 | ಪೋರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಕ್‌ಸಂಖ್ಯೆಸೆನೇಇ'142 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾವನೂರ ಬಿಸಿಬಿ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಇಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
[ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಯಮಕನಮರಡ"|702-ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಪ್‌"]ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಳೇರಿ`ತಾಲ್ಲೂಕನೆ`ಆಕ್ಷೇವಾಡ 10.00 ಶ್ರೀಪ್ರದೀಪಕುಷಾರ`ಆರ್‌- 985 984 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೀಇ 142 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಿಸಿಬಿ  ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮಾಳಗಿ ಪಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
*, ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ನೀಷನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ. ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗೃಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ನ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ 3707-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತ ಇಕವ್‌'|ನಳಗಾವಿ "ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಟುರ 7.50 ಶ್ರೀ.ಪೆದೀಪಕು ಆರ್‌. 7.38 7.38 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸೆನೀಇ 142 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೊನಗಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮಾಳಗಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಚೆ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕಾಮಗಾರಿ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
[ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
2053] ಳಗಾವಿ ಯಮಕನವರಡ"|4702-ಅಣಿಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತು ಪಕಪ್‌'ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ `ಹೆಕ್ಸೇರ`ತಾಲ್ಲೂಕನೆ' ಕೆಟ್ಟಿಹ್ಳಿ 10.00 9.99 9.50 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸನೀಇ 142 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಿಸಿಬಿ ಆತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
[ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿದಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ "ಹೆಸರು ಆಂದಾಜು'ಮೊತ್ತ/ `'ಕಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ' ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ 'ಆಂಗಿಕಾರವಾಡ' ಗುತ್ತಗೆ ಪೊತ್ತ | 'ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ ಹಂತೆ ಷೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
5 6 [J 9 10 11 14 
1707-ಅಣೆಕಟ್ಟು'ಮತ್ತುಕಪ್‌|ಡಳಗಾವ ಹ್ಹ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 10.00 = ಸ್ರೀ ಆನಂದ ಠ್ಥ' ಮಾಳಗಿ 998 590 ರ್ಕಾರದ ಆಡ ತ ಸಾಖ್ರಸೆನೀಂ 112 
-ಪಧಾನಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮದಮಕ್ಕನಾಳ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜೀವನ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ § ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
205 ಹೆಕ್ಟೇರ ಯಮಕನಮರಣ 4707-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತು ಇಕಪ್‌"|ಚಿಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ` ಹೆಕ್ಟೇರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 20.00 ———— ಶ್ರೀ `ಪೆಕಾಶ ಬಿ. 19.99 19.74 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೌಸರ್ನಇ pe | 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾವನೂರ-2 ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಬೆಣಚಿನಮರಡಿ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾವಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಗೋಕಾಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೆಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
206 ಬೆಳಗಾವಿ ರಿ ಯಮಕನಮರಡಿ |4702-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 10.00 ಕ್ರೀ.ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ'ಆರ್‌. 9.93 9,24 ಪೊರ್ಣಗೊಂಔದಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯಸನೀಇ 142 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಜಾಬಾಪೂರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಆಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಳಗಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಚ್ಛೀವನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ. ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
k 4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಹುಳ್ಳೇರ 1707-ಅಣಿಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತು ಇಕಪ್‌ ್ರಿವ 10.000  |—— ಶ್ರೀ.ಪ್ರದೀಪೆಕುಮಾರ "ಆರ್‌. 9.93 9.83 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ Ny 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಳಗಿ ಪಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃ. ್ಸಿ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
208 ಯೆಮಕನಮರಡ]17707-ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತ ಇಕಪ್‌'|ತ4ಗಾವ`ಡಕ್ತ ಹಕ್ಳರ ತಾ ಲಾಕ ದಡ್ಡ ವಸಿ 2500 ಕ್ರ ಎವ್‌ ಎಸ್‌ ದರಗ] 249ರ 2439” ಪಾರ್ಣಗೊಂಡೆದೆ ರ್ಕಾರಡ್‌ತಡೇತಸಾಪ್ಯಸನ77 


-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ  ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ 
ಪುನರುಜ್ಲೀಷನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಗೋಕಾಕ 


ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


[GR 


_] 


Ac 


ಕಸಂ ಚಪ ತಮಾ ಕ್ಸ ಕರಕ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಟೆಂಡರ್‌ನಕ್ಷ` ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಚೆಂಡರ್‌'ಆಂಗೇಕಾಕವಾಡ'] ಗುತ್ತಗ ಪತ್ತ ಷೆಚ್ಚಿ Ks ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ | 
§ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಔಡೆ] ಪ್ರಗತಿಯಕ್ತಡ್‌ 
F] 3 [3 | 7 F EF] | I) 7 72 [ 14 
ಹುಕ್ಸೀರ 7702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಕ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ" ಹುಕ್ಕೇರಿ" `ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 3300 ಶಾಲ 3 2750 | ಪೌರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ 'ಆದೇಶ್‌ಸಂಖ್ಯೌಸನಣ I 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪಾಶ್ಥಾಪೂರ ಬಿಸಿಬಿ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ. ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾವಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಮನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
§ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಹಕ್ಸೇಕ 4702-ಅಣಿಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತು `ಪಿಕಪ್‌"|ಜಿಳೆಗಾವಿ' ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂ ಹೊನ್ನಿಹಳ್ಳಿ 25.00 ಶ್ರ ಕಲಗ್‌ಡಾ 24.98 2483 [emeGone- ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ರೆಸನಇ 2 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಆತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾಟೀಲ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಯಕ್ಕೇರಿ. ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಹ್ಸ್‌ರ 1702-ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ |ತಸಗಾವಿ "ಜಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕನ ಆಮೂರ 10.00 ಶ್ರೀ ಆನಂದ್‌ ಮಾಳಗಿ 7 583 | SrrrAodd A SS 142 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆ.ಎಮ್‌ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಬೆಳಗಾವಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಹೆಕ್ಕಿ ಯಮಕನಮರಡ"]1707-ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತ ಕವ್‌'|ವಳಗಾವಿ ಡಕ್ಸ ಹಕ್ಳೇರ ತಾಲ್ಲೂಕನ ಬಸ್ಥಾಪಾಕ 1730 ಕೀ ಪದೀಪಕುಷಾರ ಆರ್‌ 1734 17.34 | Jerrod ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೆತಸೌಪ್ಯಸನ 7 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಲ್ಲಾಪೂರ  ಬಿಸಿಬಿ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಳಗಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಛೀಷನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ i ಪಕ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
25 ಬೆಳಗಾವಿ ಗೋಕಾಕ ಗೋಕಾಕ 4702-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ `|ಬೆಳೆಗಾವಿ "ಜಿಲ್ಲೆ 'ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕ 66.00 ಶೀ. ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶ್ರೀ. ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 65.43 62.60 |] ಪೊರ್ಗ್ಣಗೊಂಡಿದ ಸ್‌ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಶಿಂಗಳಾಪೂರ (ಸೈಟ್‌-1) ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ತೋಳಿನವರ, ಪಥಮ ದರ್ಜೆ ತೋಳಿನವರ, ಪ್ರಥಮ 
ಆತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ  ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹಣಮಾಪೂರ, ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಪುನರುಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ತಾ:ಗೋಕಾಕ ಹಣಮಾಪೂರ, 
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4702-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಪೆಳಗಾವಿ "ಜತ್‌ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಪತನೆ 20.00 
ಶಿಂಗಳಾಪೂರ (ಸೈಟ್‌-2) ಬಾರೇಜ್‌ 
ಅತೀಪೃಷ್ಟಿಯಿಂದ  ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ 


ಬಜಿ: 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶ್ರೀ ಆಂ3್‌. ಎಂ. 'ಪೆಣ್ಣೂರೆ, 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಖನಗಾಂವ, ಗೋಕಾಕ 


| RG ) 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 


ತೂರು 20ನೇ 


& 


on 


ತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದಣೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
28 | mS 5) [4702-ಆಣಿಕೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ |ತೆಳೆಗಾನ ಪಕ ಗೊಕಾಕ್‌ ರಾ 3000 ಶಾ ಪವ ಪವಾರ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಆರತ ಸಂಪ 
-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಚಿಗಡೋಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತ್ರಿಗೆದಾರರು, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಸಲ್ಲಾನಟ್ಟಿ, ಗೋಕಾಕ ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
2% | ಬೆಳೆಗಾವಿ 4702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ |ತಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಗ 00 ಶ್ರ. ಸಂಜು ಜಾಧವೆ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರಡ ತಡೌಕಸಂಖ್ಛೌಸನ TA 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಡಿಗನಾಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗಾಂಧಿ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾವಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಚ್ಛೀವನ ನಗರ, ಗೋಕಾಕ ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
|ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಬಂ 
4(ಖ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
NT | Sama | 372-ತಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತ ಚೆಳೆಗಾವಿ`ಚಿಕ್ಷೌ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂದರಗಿ 19.00 ರ್ಕಿ ಶಿವಾನಂದೆ'ವ್ವ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಸರ್ಕಾರದ ಕಡತ್‌ 117 
-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬ್ಸಾರೇಜ್‌ ಅತೀಷೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೂಜೇರಿ, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಣಚಿನಮರಡಿ, ಗೋಕಾಕ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
N85 |S ” ಗೋಕಾಕ 17707-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪತ್ತು ಕರ್‌ ತಳಗಾವಿ ಪತ್‌ ಗಾಣಾಕ ತಾಲ್ಲೂ ಸದಾಳ | 20 | ಶ್ರೀ ಪ'ಬಿ'ಹಠಾಣಿ ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರಡೆ ಆಡೆತ್‌ಸಂಪ್ರಸನT 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಆತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾಹಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ 


PRR. 


ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


[ ಜ್ತ 


Leal 


ay 


RA 


ವ್‌ 
೦ಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಲಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಟಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
2 6 7 8 9 10 
4707-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಕಪ್‌']ಚಿಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಂಕಲಗಿ 1700 | ಶ್ರೀ. ಸೊರೆಜ ಎಸ್‌. 16.73 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಸೈಟ್‌-॥) ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಆತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿರಗನ್ನವರ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಹಾಟಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಗೋಕಾಕ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-ಅಣಿಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತೌ ಪಿಕಪ್‌ 5 

-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಸೈಟ್‌-2) ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


13 14 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಔಡೆ 


9.99 


1707 ಅಣಕಟ್ಟು ವತ್ತ ಪಕ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಗಿ 
(ಸೈಟ್‌-3) ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


12.00 we 


ಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಸನೆಟ್ರಿ 
ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದಲಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


[] 


-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ |ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 28.00 — 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಗೋಡಚಿನಮಲ್ವಿ (ಸೈಟ್‌-1) ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ 

ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ 

ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


9.66 


ಶ್ರೀ. ದರ್ಶೆನೆ ಪಿ ಗುಂಡೆ, 11.88 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸರ್ನಇ 142 


೦ಡಿದ ರಸ್ಕ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಷ 142 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇತಸಂಪ್ಯೆಸನಇ 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 


ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಶೀ. ಜೆ. ಆಯ್‌. ವೆಣ್ಣೂರ 27.95 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಖನಗಾಂವ, ಗೋಕಾಕ 


27.95 SR SR ಆದೇಶ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಸನಇ47 


ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕೆಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ತಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ"ಹೆಸರು 


| ಟೆಂಡರ್‌ ತಂಗಿಕಾರವಾರ್‌] ಗುಗ ಮಾತ ಷೆಚ್ಚೆ 1 ' ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹುತೆ ವ್ಯಾ ಷರಾ 
| | N 3 pS fe) 
| | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
| SR ಹಗತಿಯಲ್ಲಿಡೆ 
| 
4 5 6 9 10 il 12 13 14 § 
ಗೋಕಾಕೆ 4702-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಿಕಪ್‌`|ಡೆಳಗಾವಿ "ಜಿಕ್ಲಗೊಣಾಕ `ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 44.00 ನನ್‌ ಎಲ್‌ 43.82 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡೆಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಇಡೆ ತ ಸಂಖ್ರೌಸನTN 
-ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಗೋಡಚಿನಮಲ್ಕಿ (ಸೈಟ್‌-2) ಬ್ಬಾ ೇಜ್‌ ತೋಳಿನವರ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಅತೀವೃಷಿಯಿಂದ  ಹಾಗಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ರಿ ತುರ್ತು 
ಪಿ sl [h ನ 
ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ -1999ದ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
} ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
22 | ಬೆಳಗಾವಿ" | ಗೋಕಾಕ ಗೋಕಾಕ |4702-ಆಣೆಕೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ |ಚಿಳೆಗಾವಿ ಚಿಕ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂ | 300 | . ಡಿ. ಎಂ 'ರಾಜೇಖಾನೆ 3453 3492 ೧ರ೯ಗೊಂಡಡೆ ರ್ಕಾರದ ತಡೌತ ಸಂಸ 107 
| ವ 3 ಣಿ ಬೂ ; 
| -ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯೋಗಿಕೊಳ್ಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ ಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
| ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಜ್ನೀಪನ ಕಲಬರ್‌ 201ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜ್ವಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಕಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


726 ಬೆಳಗಾವಿ ಗೊಣಾಕೆ 


ಗೋಕಾಕ 4702-ಆಣಿಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ |ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 'ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಸು 


-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಬಸವಣ್ಣ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 


1ಶ್ರೀ. ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 
ತೋಳಿನವರ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 


ಶ್ರೀ. ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 
ತೋಳಿನವರ, ಪ್ರಥಮ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹಾವಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಲೀಷನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹಣಮಾಪೂರ, 'ದರ್ಚೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
| ಕಾಮಗಾರಿ ಸಾ;ಗೋಕಾಕ ಹಣಮಾಪೂರ, 
| ತಾ:ಗೋಕಾಕ 
| 


ಗೊಣಾಕ 172-ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇಕ್‌ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕ ಜಮನಾ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಸೈಟ್‌-2) ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಆತೀವೃಷ್ಣಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಜ್ನೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶೀ. ಎಚ್‌. ಎಂ. ಪುರಂ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ತವಗ, ಗೋಕಾಕ 


21.89 “IR 


'ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ ಸರ್ಕಾರದ 'ತಡೇಕ 3ಂಖ್ಯೇಸನೇಸ147 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪೆಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ರಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಭಿದಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಕಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
| 78 | ಳಗಾವಿ ಗೋಕಾ 1707-ಅಕೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕರ್‌ |ಡಳಗಾವಿ ಡಕ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ pees ಶ್ರೀ. ದರ್ಶನ ಗುಂ 1198 98 | 2ರ ಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೇ ಸರಸ 


-ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಮದಾಪೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಷರ ವಗರ ವ ಹರ F 
ಕ್ರಸಂ: ಜಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಮತತ ತ್ಸ ಕರ್ಷಿಕ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ`ಹೆಸಡ ಅಂದಾಜು`ಮೊತ್ತ್ಗ `'ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲ ಧಾಗವಜಸ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗಣಾರವಾಡ'] ಗಾತ್ತಗ ಪಾತ್ತ ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ'ಹರ ಷರಾ 
೫ § § ಜ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
[ 7 3 4 3 6 7 8 ) 10 IM 14 
229 ಚಿಳಗಾವಿ ಗೋಕಾಕ ಕಾಕ 4702-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 'ಪಿಕಪ್‌"|ಚೆಳಗಾವಿ `ಜಿಕ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಾರಟ್ಟಿ 21.00 |— ಶ್ರೀ `ಶವಾನೆಂದೆ'ವ್ವ; 20.80 20.11 [ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಪ್ಯೆಸನೇಪ 12 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಸೈಟ್‌-1) ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೂಜೇರಿ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
'ಹಾದಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಜೀವನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ § ಬೆಣಚಿನಮರಡಿ, ಗೋಕಾಕ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 


ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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ೋೀಕಾಕೆ ರಟ್ಟಿ 


[) 


17.00 


ಬಳಗಾವಿ ಜಿ (ಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಾಃ 16.95 


(ಸೈಟ್‌-2) ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. :ಸವೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


2% ಕಾಕ 12.00 


4707-ಅಣಿಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಕ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಬೆಳೆಗಾವಿ`ಜಿಕ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕನೆ ಉಪ್ಪಾಕಟ್ಟ 
(ಸೈಟ್‌-3) ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಶ್ರೀ ಎ ಎ'ಪೋರಿಸಗ್‌ಡ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೆಳಗಾವಿ. 


1.97 | Aerrnoಡದ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇತ್‌ಸಂಖ್ಛ್‌ಸನ್‌ಸ2 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


232 ಬಳಗಾವಿ ಕಾಕ ಕಾಕ 


| | 


172-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಬೆಳಗಾನಜಕ್ಲಗಾಣಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಹಿರೇನಂದಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ನ ವು ಪುನರುಜ್ಬೀವನ 


19.00 ಶೀ ಆಕೊಕ್‌ ವಾಯ್‌ 
ಮನ್ನವಡ್ಡರ ಗುತಿಗೆದಾರರು, 


ಗೋಕಾಕ 


18.80 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 


:ಸದೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
4702-ಆಣೆಕೆಟ್ಟು ಮೆತ್ತೆ ಪಿಕಪ್‌']ಡೆಳಗಾವಿ ತ್ಲ್‌ ಗೊಕಾಕ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕನೆ ಶಿ ಎಲ್‌. ಎಂ. ಡೊಳ್ಳ್ಳಿ 12.91 12.91 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಸಂಖ್ಯೆಸನೇಸ2 
Ck ಇ 3 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆಮ್ಮನಕೋಲ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಆತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ 


ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


TT 


-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


SN SO 


ಹುಣಶ್ಕಾಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅಆತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ತಾಲ್ಲೂಕು `[ "ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಶಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಂಡರ್‌ ಆಂಗಕಾರವಾಡೆ'] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂತ್ತ ತ್ಸ ರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
£) q ಸ್ಥ [ ) 10 14 
ಕಾಕ ಗೊಣಾ 1702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪತ್ತ ಇಕರ್‌|ತಳಗಾನಿ ಜಕ್ತಿ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂನ ಓರ್‌ಹಟ್ಟಿ ಶನ 3ನ ಪೋಪಾ್‌ಗ್‌ಡ 12.89 i780 | Srerfoಡದ ಸರ್ಕಾರದ ಆರತ ಸ 
-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೆಳಗಾವಿ. ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನುಮೋದಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
235 107-ಅಣೆಕದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪರ್‌ ಗಾವ' ಪನ್ನ ಮೂಡಾ ಪಾಡ | ತ್ರ ಎಲ್‌ಎಂ'ಡೊಳ್ಳಿ "| 2 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ |ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ ಸೆಂ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
1702-ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇಕಪ್‌"|ಡಢಗಾವಿ "ಇಲ್ಲ್‌ ಮೊಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಶ್ರಿ ಶಾಲಸಾಬ'ಜಿ 14.38 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ' ಸರ್ಕಾರಡ`ಠಡೇಕ ಸಂಖ್ಯೆಸನಇ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸುಣಧೋಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಆತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮನರುಜ್ಞೀವನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
RE 3707-5ಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇಕರ್‌|ತಳಗಾವಿ "ಜಕ್ಲ "ಮೂಡಲಗಿ `ಇಲ್ಲೂಕನೆ 18.00 ಶ್ರ ಬಕ ನಾದುಕ 17.89 1785 | Zrernoಡದ | ಸರ್ಕಾರದ ಇಡೇತ್‌ಸಂಚ್ಛೆಸನೀಇ 
-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಮಲದಿನ್ನಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಚ್ಛೀವನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
278 | ಬೆಳೆಗಾವಿ ಮೊಡಲಿಗಿ ಆರಭಾವಿ 4707-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಮೊಡಲಗಿ `ತಾಲ್ಲೂಕನೆ ಎ೦. ಕ. ಹಕಕ 19.91 19.91 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ" ಆಡೇತ ಸಂಪ್ರೌಸನೇಷ 43 


ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕ್ರಸಂ. ಜಿಲ್ಲ ತಾಲ್ದಾಕು ಮತಕ್ಷಾತ್ರ ತೆಕ್ಗಶರ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು "ಮೊತ್ತ `ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಷ`ಧಾಗವನಸವ ೦ಡರ್‌ ಆಂಗೇಕಾರವಾದೆ 7 ಗಾತಿಗ ಮಾತ್ತ ಜ್‌ ಮ—ಾಾಗಾರಿಹ್‌ತ "ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
[ 7 3 [) 3 [ 7 F ಥ್ಯ 7 1] 74 
239 | ಬೆಳಗಾವಿ] ಮಡಗಿ ಅರಭಾವಿ 14702-ಅಣೆಕಟ್ಟು'ಮತ್ತು`ಆಕರ್‌'|ತಳಗಾವಿ  ಜಕ್ಸ ಮೂಡಾಗ ತಾನನ 4700 | ಶ್ರಿ ಸೆಂಜು`'ಜಾಧಷ 36.70 46.70 | ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ | ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಇ2 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ತಾ: ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಗೋಕಾಕ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನುಮೋದಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
240 | ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಡಲಗಿ ಅರಭಾವಿ 4702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ |ಬೆಳಗಾವಿ "ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡೌಗಿ `ತಾಲ್ಲೂಕೆ 76.63 | ಪೊರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅವರಾಧಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ನಲ್ಲಾನಟ್ಟಿ, ತಾ:ಗೋಕಾಕ, ದರ್ಚೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ಕಾಮಗಾರಿ 2.ಶ್ರೀ. ಹಣಮಂತ ಎಸ್‌. ಸಾಗರ, |ನಲ್ಲಾನಟ್ಟಿ, ತಾ:ಗೋಕಾಕ 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ನಲ್ಲಾನಟ್ಟಿ, ತಾ:ಗೋಕಾಕ 
24] ಳಗಾವಿ ಡಲಗಿ ಆರಭಾವಿ 4707-ಆಣಿಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತು ಕವ್‌"|ಬೆಳಗಾವಿ  ಜಕ್ಸ ಮಾಡರಗ ಇಪ 17.89 | errno ಸರ್ಕಾರದ`ಆದೇಶಸಂಖ್ಯೌಸನೇಷ 47 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ.ಜೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಆತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
242 ಚಿಳಗಾವಿ ಡೆಲಗಿ ಆರಭಾವಿ 4707-ಆಣಿಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತು ಪಕಪ್‌"|ಡಳಗಾವಿ ಚಪ್ಲಿ `ಮಾಡವಲಗ ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 14.54 ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ ಸರ್ಕಾರದೆ`ಆಡೇಶ್‌ಸಂಖ್ಯಸನೀಷ 
-ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಡೇರಟ್ಟಿ (ಸೈಟ್‌-1) ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ  ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
24% ಬೆಳಗಾವಿ ಮೊಡಲಗ ಅರಭಾವಿ 4702-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌" |ಚತಗಾವಿಜಫ್ಲ ಮಾಡವಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರ ಬ ವಾಯ್‌ ಪಾತ್ರೋಟ 11.90 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದಡೆ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆ 


-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಪಡೇರಟ್ಟಿ (ಸೈಟ್‌-2) ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ 
ಆತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ  ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ 


ಪುನರುಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ 


೦ಖ್ಯ:ಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು | 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


| 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸಂಗಳ 

3. ಶ್ರೀ. ನಾಸಿರಖಾನ ಶನಿದಿವಾಣಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬಟಕುರ್ಕಿ, 
ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ 


ಕಸಂ. ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಠಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜ'ಪೊತ್ತ/ `ಟಂಡರ್‌ನೆ್ಷಧಾಗವಹಿನಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗಿಕಾರವಾಡೆ`] ಗುತ್ತಿಗೆ ಷೌ |" ಷೆಚ್ಚ' | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷೆರಾ ಸ್‌ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪಗತಿಯಲ್ಪಿಡೆ 
T Fl 1 6 7 § ) 10 TM 1 13 | 
24% ಧಾವಿ 177-ಆಣೆಕೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಕಪ್‌ ಜಿಫ್ಲ್‌` ಮೂಡಲಗಿ `ತಾಲ್ಲಾಕನೆ 15.00 ———— ಶಿ ಎಚ್‌ ವಾಯ್‌ 14.93 1493 | Zr ಗೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಡ ಆಡೆತ್‌ಸಂಖ್ಯೆಸನೀಣ' 10 
-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅರಭಾವಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತೀವೃಪ್ಟಿಯಿಂದ ಮನ್ನಾಪೂರ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ ಸೆಪ್ಪಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿವಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
§ 4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಗಾನ ದೌ ಸವ ರಾದಾ ಪತ್‌ಾ ಷ್‌ ಸರ್ರ್‌ ತರಾ ಪಗ NE LT ಬಾಳೆಪ್ತಾ ಎರ. 108.79 107.57 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ § Ni 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಚೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೌಜಲಗಿ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಜ್ನೀವನಣ ಕೊಡ್ಲಿವಾಡ, ತಾ:ಸವದತ್ತಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೊಡ್ಲಿವಾಡ, 
ಕಾಮಗಾರಿ. (28191) 2.ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎಸ್‌. ಯಳನಾಯ್ಯರ, ತಾ:ಸವದತ್ತಿ 
ಪಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಬೈಲಹೊಂಗಲ 
2 | ವ — ag oe I rope ಮೆತ್ತು ಪಿಕರ್‌'|ಚಿಳಗಾವಿ`ಜಳ್ಲೆಸವದ್ತ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕ ಇಂಚ್‌ Ea 10.51 051 | SrerApod ಸರ್ಕಾರದ ಅಡೇಶ ಸರಪ್ಯಸರಾಷ 
— ನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾರೇಃಚ್‌ ಪವಾಹಬಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಹನುಮಾನ ನಗರ, ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
| ಅನುಪ್ಯಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
| | 
27 ಳಗಾವಿ | ರಾಮದುರ್ಗ ಷ್‌ ತಗಾವ ಪಕ್ಸ್‌ರಾಷಡರ್ಗ ನಮ್ನ 7 ರಿ ಸಂಗಮೇ ಎ. 697 | 1697 | deerAnoGd | 
ತೋರಗಲ್‌ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿಸದವರ್ತಿ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಚೆ ಶೆಟ್ಟಸದವರ್ತಿ, ಪ್ರಥಮ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ದರ್ಚೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕಟಕೋಳ, ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ 
47-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಕಪ್‌"]ತೆಳಗಾವಿಜಿಕ್ಲ`ಕಾಮಡುರ್ಗ `ಲ್ಲೂಕನೆ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಆರ್‌. 65.70 6570 | ArrAoGದ Ks 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸುನ್ನಾಳೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಪವಾಹದಿಂದ ತುಪ್ಪದ ಪಫಮ ದರ್ಜೆ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಲಹಾಳ, ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ 2.ಶೀ. |ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕಲಹಾಳ, 
ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬುಗೌಡ ಎಂ. ಪಾಟೀಲ, ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ 
ಪಥಮ ದರ್ಚೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
H ಶ್ಲಿಳೆ, ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ 
749 ಚೆಳಗಾವ ರಾಮದುರ್ಗ ರಾಮದುರ್ಗ 172-ಅ8ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ (ಪಸಗಾವ ಜಪ ರಾಷಡರ್ಗ ಮಾನ ಶ್ರಿ ಶ್ರೀ ನಾಸಿರಪಾನೆ 557 575 | Snr Aod 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಘಟಕನೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬಟಕುರ್ಕಿ, ಶನಿದಿವಾಣಿ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಜ್ನೀವನ ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬಟಕುರ್ಕಿ, 
ಕಾಮಗಾರಿ 2. ಶ್ರೀ. ಬಸವಣ್ಣೇಪ್ಪಾ ಕುದರಿ ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ 


RNR 


ಕಸಂ ಕ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕ ಮತತ TT ರಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ"ಪೆಸರು-']ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] ಪಂಡರನಕ್ಸ ಧಾಗವಹಸಿದ ನಂದರ ಆಂಗಾರವಾಡ ಪೆಚ್ಚ 7 ಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 7] 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
1 2 3 4 p 6 7 8 9 11 12 14 
250 7 ಚಳೆಗಾವಿ | ರಾಷುದೌರ್ಗ ರಾಮದುರ್ಗ |1702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತ ತಕಪ್‌'|ಡಳಗಾವಿ ಜಿಕ್ಷ `ರಾಷಡರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕ 1700 | ಶೀ. ಸಂಜಯ ಭೀಮ ಪವಾರ. '|[ಕಾ. ಸಂಜಯ ಭಾಮ 16.7 | Zorro 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಿರೇಮೂಲಂಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಪವಾರ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಹಾವಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ದೀವನ ವಿಜಯಪೂರ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಕಾಮಗಾರಿ. (28188) - 2ಶ್ರೀ. ಆರುಣ ಜಿ. ಟೊಪಣ್ಣವರ, |ವಿಜಯಪೂರ 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ಬೆಳಗಾವಿ 
251 ಬೆಳೆಗಾವಿ] ರಾಷಡುರ್ಗ ರಾಮದುರ್ಗ 11702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇಕಪ್‌']ಚಳಗಾವಿ ಜಕ್ಸ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕನ 1. ಶ್ರೀ. ಬಾಬುಗ್‌ಡೆ ಎಂ'ಪಾಟೀಲ, $1.91 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅವರಾಧಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುಸರುಜ್ಛೀವನ ಸುನ್ನಾಳೆ, ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸುನ್ನಾಳೆ, 
ಕಾಮಗಾರಿ 2.ಶೀ. ಡಿ.ಜಿ. ಯಡಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಥಮ  |ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ 
[ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಬೆಳೆಗಾವಿ] `ರಾಷಡುರ್ಗ ರಾಮದುರ್ಗ |4702-ಆಣಿಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತು ಪಕಪ್‌"|ಡಿಳಗಾವಿ"ಜತ್ಲ"ರಾಮಡೆರ್ಗ `ತಾಲ್ಲೂಕನೆ ಶ್ರೀ. | 56.62 46.20 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಂಗಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಗರ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಹಾನಿಯಾದ ಅಪ್ರೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ಮರಸ್ಸಿ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಲ್ಲಾಸಟ್ಟಿ, 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ತಾ:ಗೋಕಾಕ 
ಚಿಳಗಾವಿ ರಾಮೆದೆರ್ಗ ರಾಮದುರ್ಗ 110.81 110.80 
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
ಚೆಳಗಾನಿ] ರಾಮದುರ್ಗ | ರಾಮದುರ್ಗ ಅಣೆಕಟ್ಟು 'ಮತ್ತು'ಪಕಪ್‌|ಡಿಗಾನ ಜಳ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂ 107.00 |. 5. ಬಾಬುಗಾಡ ಎಂ. ಪಾಟೀಲ, 106.99 10659 | ಪಾರ್ಣಗೂಂಡಿಡೆ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಗೊಣಗನೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಪಾಟೀಲ; ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಚ್ಛೀವನ ಸುನ್ನಾಳ, ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ, 2.ಶೀ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸುನ್ನಾಳ, 
ಕಾಮಗಾರಿ ಡಿ.ಜಿ. ಯಡಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ [ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ 
255 ಬೆಳೆಗಾವಿ ರಾಮದುರ್ಗ ರಾಮದುರ್ಗ |4702-ಆಣೆಕೆಟ್ಟು ಮೆತ್ತು ಪಿಕಪ್‌"|ಬೆಳಗಾವಿ"ಜಲ್ಲ್‌"ರಾಷದುರ್ಗ `ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 1. ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎಸ್‌. ಯಳನಾಯ್ಕರ 125.69 125.69 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔ Ri] 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹುಲಿಗೊಪ್ಪ್ತ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಜ್ನೀಪನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ, 2. ಶ್ರೀ. ಎ.ಎಸ್‌. |ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಸವಸುದ್ಧಿ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗೋಕಾಕ 
256 ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 4702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ |ಬೆಳೆಗಾವಿ "ಜಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ ಕೆ 9.96 9.96 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ್‌'] ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ್‌ಸಂಖ್ರೆಸರ್ನಷ42 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಾಗರಮುನೋಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ & ಗಾಣಗೇರ, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಇಮಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ವಿಜಯಪುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ON 8 


-ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಜತ್ತಾಟ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಪವಾಹದಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಜ್ನೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ನ್ಹಾಮಗೌಡ, 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 

ಹಿಟ್ರನಹಳ್ಳಿ, ವಿಜಯಪುರ 
ವ; 


ಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಷ`ಧಾಗವಹಸಡ ೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಕಾಮಗಾರಿರು ಹಂತ ಷೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[| 2 3 4 5 6 $8 y 12 14 
257 | ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕೋಣಈ 4702-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ `|ಡೆಳಗಾವಿ ಇತ್‌" ಚಕ್ಯಾಡ `ಇರ್ಲೂಕ 2500 ಕ್ತಿ ಸಕತ್‌ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 3ರ 147 
-ಪ್ರುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕುಂಗಟೋಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ & ಗಾಣಗೇರ, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ  ಇಮಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಿಕ್ಕಬೇಷನೂರ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ವಿಜಯಪುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
| § 4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
758 | SS ರ] ಚಿಕ್ಕೋಡಿ MTs ಬೆಳೆಗಾವಿ"”ಜಿತ್ಪಿ 1000 | oo ಕೀ ಸುಕ್‌ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ತಡೆತ್‌ಸಾಖ್ಟೌಸನ j 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬೆಳೆಕೋಡ (ಸೈಟ್‌-1) ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ & ಗಾಣಗೇರ, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಪವಾಹದಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ವಿಜಯಪುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
239 S4ಗವ ಚಕ್ಕೋಡ ಚಕ್ಕಾಡ 1707-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕರ್‌"|ಬಿಳಗಾವಿ' ಆಕ್ಸ್‌ ಚಕ್ಕಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 2500 ರ್ತಿ ಆಕೊೋಕ್‌ಪೌಯ್‌ ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ ಶೆ ಸಂಖ್ಯಸರ್ನಸ FE 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಂಕಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ ೩ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗೂರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕೆಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
260 | ಚಳೆಗಾವಿ 4702-ಆಣಿಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 'ಪಿಕಪ್‌''|ಚೆಳಗಾವಿ`ಜಿತ್ಲೆ `ನಷ್ಪಾಣಿ` ತಾಲ್ಲೂ ಸದ್ಲಾಕ 1 ಶೀ ಶಂಕರ್‌ ರಾಕೋಡೆ | ಶಂಕರ ರಾ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔಡೆ' 
-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಪಪಾಹದಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಪಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಜೀವನ ವಿಜಯಪೂರ, 2.ಶೀ. ಸಂತೋಷ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕ. ಗಾಣಿಗೇರ, ವಿಜಯಪೂರ 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಚೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ವಿಜ 
7] —ಾ ಬ ನಿಪ್ಪಾಣಿ 1702-ಆಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇರತವ ಹಕ್ಸೆ ನಷ್ಪಾಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಡರಹಾ್‌್‌ ನೀ. ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಎಚ್‌. ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ರದ ಆಡೆಪ ಸಂಪ್ರೆಸರ್ನ 47 


ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಸುಮೋದಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆತಕ್ಷತ ಕ ರಕ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ "ಹೆಸರು ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ`ಭಾಗವೆಹಸಿದ ೦ಡರ್‌ ಆಂಗೆಕಾರವಾ ತ್ರಿಗ'ಮೊತ್ತೆ ಷೆಚ್ಚಿ' ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಹಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
3 4 5 6 8 9 10 1 14 
ಅಥಣಿ ಅಥಣಿ 4702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಕಪ್‌'|ಚಿಳಗಾವಿ "ಜತ `ಆಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ತಂಗಡ- —— ಶ್ರೀ ವೀಕೇಶ್‌ಎಸ್‌- 992 ರ್ಕ್ಕಾರದ್‌ ಆಡೌಶ್‌ಸಂಪ್ಯೆಸರ್ನಷ42 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಿನ್ನಾಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನರಗುಂದ, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಚಾಲುಕ್ಕ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಗರ, ವಿಜಯಪುರ. 


ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿವಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ದೆಳಗಾವ "ಜಕ್ಲಆಥಡೌ `ಇಾಲ್ಲೂಕನೆ 
ಯಲಿಹಡಲಗಿ (ವಿಠ್ಠಲ ನಗರ) ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ 
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ 
ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಥ ಆಥಣೆ 472-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು `೩ಕಪ್‌ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸೆಂಖೆಸನೀಇ 42 
-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಶೀ ವೀಕೇಶ್‌ಎಸ್‌. 7.459 
ನರಗುಂದ, 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಚಾಲುಕ್ಕ 
ನಗರ, ವಿಜಯಪುರ. 


264 ಬೆಳೆಗಾವಿ ಅಥಣಿ ಆ 4702-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಪಸಗಾನ ಸ್ಸ್‌ ಫನ್‌ ಸಾವನ ನರ 
ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ 
ಅಪ್ರೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ದುರಸ್ಥಿ / ಮುನರುಜ್ನೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ)ೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


37.96 | ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ಸಂಪ್ಯ್‌ಸನೇಇ | 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಚಾಲುಕ್ಕ 
ಸಗರ, ವಿಜಯಪುರ. 


265 ಚಿಳಗಾವ ಆಥೆ ಅಥಣಿ 172-ಅಣಿಕಟ್ಟು ಮತ್ತು `ಪಕಷ್‌ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜ್‌ ಇಢಣಿ`ತಾಲ್ಲೂತನ ಇಡಹ್‌ 
ಐಗಳಿ (ಕೆಂಚನವರ ತೋಟ) ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ 
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


8.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌ಸಂ :ಸಬೀಇ 142 
ಮಸಾಮಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


766 ಚಳಗಾಪ ಅಥಣಿ ಆಥಣೆ 472-ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಕಷ್‌ 
-ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಚೆಳಗಾವ ತ್ಲ್‌ `ಆಢಣಿ "ತಾಲ್ಲೂಕ ಕರಾ 
ಸಂಬರಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಚ್ಛೀವಸ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


13.95 | ಪಾರ್ಣಗಾಂಡರ್‌ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ರೌಸನೀ42 


ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿಬಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಚಾಲುಕ್ಯ ನಗರ, 
ವಿಜಯಪುರ 


ಮೆತಕ್ಷತ್ರೆ"””"|ರಕ್ಕ ಶಾರ್ಷಿಕ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ`ಧಾಗವಹಸದೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗಿಣಾರವಾದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
4 [2 [3 
ಆ 477-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇಕಪ್‌"|ತಳಗಾವಿ ಜತ್ತ ಆನಡೆ ತಾಪನ ನಾಗನಾರ ಶ್ರ ಸಾಹಿ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪಿ.ಎ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಪವಾಹದಿಂದ ಚನ್ನಬಸಗೋಳ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಾ: ಆರಕೇರಿ, ಜಿ; 
ವಿಜಯಪುರ 


ತಥ ನನ್ದು ಮತ್ತ ಪಕ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಪತಗಾವ ಜತ್ಸಿ ಆಥಢಣಿ ತಾಮ್ಲೂ ಪೌಷನೂರ 


ಬ್ಯಾರೇ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಜ್ಛೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಥಣಿ 1702-ಅಣಿಕಟ್ಟು ಮಷ್ತ`೩ಕಪ್‌ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


1 


ಬಚ್ಚಿ 
ಚ 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆT 
MN] 12 
10.06 | Serr pod 


ರ್ಕಾರದ ಅಡೆ 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಶ್ರೀ ಸೋಪಮಶೆಂಗ ಎರ 
ಚನ್ನಬಸಗೋಳ 
ಗುತ್ತಿಗೆಡಾರರು, 

ಸಾ; ಆರಕೇರಿ, ಜಿ: 
ವಿಜಯಪುರ 


935 ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆರತ ಸಂಸರ 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಏ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
[ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಬೆಳಗಾವಿ"ಡಕ್ಲ "ಆಧ ತಾ 
ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಪಪಾಹದಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುಪುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


— ಬಿಗ 
ಕುಡಚಿ 4702-ಆಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷಆಥಣಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ವಿಜಯಪುರ 


38.99 


ಪೊರ್ಣಸಗೊಂಡಔಿಡೆ 


ರ್ಕಾರದೆ ಆದೇತ ಸಂಪ್ರೌಸನೇಷ47 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 199೧ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಆನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನುಮೋದಸೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪೆಳಗಾನ "ಷ್‌ ರಾಯದಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಖೇಮಲಾಪೂರ ಗಾಮ ಹಾಗೂ ಅಥಣಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿತ್ಲೂರ ಗಾಮಗಳೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 
ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಜ್ನೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶ್ರೀ ಆರ್‌ ಕತರ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಗೋಕಾಕ 


ಖಾನಾಪೂರ |4702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಪೆಳಗಾವಿ"`ಜಿಕ್ಷ"ಖಾನಾಪೊರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಸಾತನಾಳಿ-ಮಾಂಜರಪಖೈೆ ಬಿಸಿಬಿ 
ಆತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ 
ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹತ್ತಿಯಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 
ಕುಂದಾಪೂರ 


3X08 | erro 


|ಸರ್ಕಾರಡೆ ಆದೆಶ್‌ಸಂಬ ಸನ 


ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


Herr pond 


ಸರ್ಕಾಗದ ವಣ ಸಂ 107 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯವ) 1999ರ ಕಲಂ 
4ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


% 


: 


Wh 


(eu 
pal 
[od 
[24 
Gy 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕೃ'ಶೇರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಆಂದಾಜು`ಪೌತ್ತೆ ಂಡೆರ್‌ನಲ್ಲ`ಭಾಗವೆಹನಿದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


psd 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಪಂತೆ ್‌ ಷರಾ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ಪ್ರಗತಿ 


ನ 


il 12 13 14 
21.88 ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ ರ್ಕಾರಡ ಆಡೇಶ್‌ಸಂಪ್ಯೆಸನಾಇ2 


ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 


9 
ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಎಚ್‌ 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ದಾವಣಗೇರಿ. 


272 ಬೆಳಗಾವಿ ಖಾನಾಪೊರೆ ಖಾನಾಪೊರ್‌ |4702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ `|ಡೆಳಗಾವಿ"”ಜಿಲ್ಲ್‌``ಖಾನಾಪೊರೆ `'ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ 22.00 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮೋದೆಕೊಪ್ಪ ಬಿಸಿಬಿ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 


ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
27) ಬಳಗಾವಿ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ 4702-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


tL 2 


PN 
[28 


'ಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 


(W 


ಬಳೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಬಿಸಿಬಿ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


41.80 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸಂಖ್ಯಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 


CN) 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗ್ಲಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


— ! 
41.46 | dptrApoNS Aer ಸಂಖ್ಯೌಸನೀಇ 
'ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


74 ಬೆಳಗಾವಿ | ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೊರ |4702-ಆಣೆಕೆಟ್ಟು ಮೆತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ `|ಬೆಳೆಗಾವಿ””ಜಿಲ್ಲೆ`ಖಾನಾಪೊರ `ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ 41.50 —— 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಮಸಿನಕೊಪ್ಪ ಬಿಸಿಬಿ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಜ್ಛೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
77 | ತಗಾವ | ವಾನಾಪಾರ ಖಾನಾಪೊರ 1177-ಆಣಿಕಟ್ಟು ಮತ್ತ ಪಕಪ್‌"|ಚಳಗಾವಿ ಜಲ್ಲೆ ಪಾನಾಪಾರ ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 43.00 42.99 ಸನ್ನ ರ್ಕಾರದ`ಆಡೇತಸಂಪ್ಯಸನೇಇಗI7 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಡ್ನೇಬೈಲ್‌ ಬಿಸಿಬಿ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹಾವಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಹತ್ತಿಯಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕುಂದಾಪೂರ. ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಬೀಡಿ 
ಅನುನ್ನಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
7] ಳಗಾವಿ |] ಪಾನಾಮಾರ ಪಾನಾಪೂರ1402-ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇಕಪ್‌"|ಚಿತಗಾವಿ ಜತ್ಲ ಪಾನಾ ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 41.30 — 3642 3642 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ ರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಪ್ಯೆಸನಾ 7 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಯಡೋಗಾ  ಬಿಸಿಬಿ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
'ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಜ್ದೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ" ಹೆಸರು 


 ಟಂಡರ್‌ನೆಕ'ಭಾಗವೆಓಸಿದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ `'ಹಪೆಂತ 


5 6 


9 


12 


7 


1702-ಅಣಿಕಟ್ಟು ಮತ್ತಾ ಕಪ್‌ 
-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


i ಬ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4707- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತಾ 'ಪಕಪ್‌ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಬೆಳೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಚಿಕ್ಕಹಟ್ಟಿಹೋಳಿ ಬಿಸಿಬಿ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಪುನರುಜ್ದೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹುಂದಿ 


ಶ್ಶಿ ಆಡಿಷೆಪ್ತಾ ಎಸ್‌ 


Bೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೆಪೆ ಸಂಖ್ರೆಸೆನಿಷ "72 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 


ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


|ವಳಗಾಎ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಶೇಡೆಗಾಳಿ ಬಿಸಿ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 


£) 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ದೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗುಟಗುಡ್ಡಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕ ಹುಕ್ಕೇರಿ. 


ಪೊರ್ಣಗೂಂಡ 


ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆದೇ ಸಂಖ್ರೌಸನಷ 172 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜವಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ದೇವಾಚಿಹಟ್ಟಿ ಬಿಸಿಬಿ, ಚನ್ನೇವಾಡಿ ಬಾಂಧಾರ & 
ಕರಿಕಟ್ಟ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಪುನರುಜ್ನೀವನ 


ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ) - 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬಿಡಿ, 


ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ 4702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಜಳಗಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಛೀವ; 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೆಳಗಾವಿಿಕ್ಲ್‌ಪಾನಾಪೊರ "ತಾಲ್ಲೂಕ 


ಪ್ರಥಮ ದರ್ಚೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ದಾವಣಗೇರಿ. 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 


ಸರ್ಕಾರದ`ಇಡೇತ ಸಂಖ್ಯೆಸನ' 147 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
'ಅನುಪ್ಕಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಎಚ್‌ ಶಿವಣ್ಣ 


ಲ 
ಕಾದೋಳ್ಳಿ ಬಿಸಿಬಿ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ದೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ಬೈಲಹೊಂಗಲ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


೧೯ ಗೂಂಡಿದೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆರೆ ಸಂ3 ಸನ 42 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜದಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಡೇ ಸ 1 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 


ಪೆಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳೆಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನುಮೋದಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


೦ಡರ್‌ನಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ! 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


8 
27.00 


ಕ್ರಸಂ. ಜಿಕ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಲಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ"ಹೆಸರ 
1 2 3 4 6 

282 | ಬೆಳಗಾವಿ] ಬೈಲಹೊಂಗಲ `ವೈಲಹೊಂಗಾ 702-ಣ್‌ದ್ರು ಪತ್ತ ಕರ್‌'|ವಳಗಾವಿ ತ್ಸ ವೈಲಷೌಂಗರ ತಾರಾ 

-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಗಲಗಿನಮಡ  ಬಿಸಿಬಿ ಆಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
[ಹಾನಿಯಾಗಿರುಪುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 

283 ಬಿಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಪ್ಪಾಣಿ ನೀರಾವರಿ ರ PY 
ಯೋಜನೆ-ಪಧಾನ 'ಅಕ್ಕೋಳ (2) ಮನಕಾಪೂರ-- ಕಸನಾಳ (3) 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಚೋರಗಾಂವ-ಡೋಣೆವಾಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ 

284 ಳಗಾವಿ ಮೊಡಲಗಿ ಆರಭಾವಿ 4702 ವತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ-ಪಧಾನ (1)ತಳಕಟನಾಳ 'ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (2)ತಿಗಡಿ 

(4) ಸುಣಧೊಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ (5 ವರ್ಷಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣೆ) (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ) 

285 ಬಳಗಾವಿ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ 4702- ಏತೆ ನೀರಾವರಿ ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಇಟಗಿ 
ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನಶ್ನೇತನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. (1ನೇ ಹಾಗೂ 2ನೇ ಹಂತ) 

280 | ಚಿಳಗಾವ | ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೊಕ |4702- ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ಗ್‌`ಪಾನಾಪೊರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಯೋಜನೆ-ಪಧಾನ ಮುಗಳಿಹಾಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ. 

287 ಬೆಳಗಾವಿ ಖಾನಾಪೊರ ಖಾನಾಪೂರ 4702- ಏತ ನೀರಾವರಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 
ಯೋಜನೆ-ಪಧಾನ ಮುನರುಜ್ಞೀವನೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


212.45 


2. ಮೆ// ಎಸ್‌ ಬಂಡಿ ಇನ್‌ಫ್ರಾ 


535.00 . ಶ್ರೀ. ಕ 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ಬೈಲಹೊಂಗಲ, 
ಪ್ರಾಯವೆಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ (ಶ್ರೀ. 
ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಂಡಿ) ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ 


1947.00 p ಶ 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತಿಗಣರರು. 
ವಿಜಯಪೂರ, 
2. ಶ್ರೀ. Re ನಾರಾಯಣ 


1920.00 h . 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತಿಗೆದಾರರು, 
ವಿಜಯಪೂರ, 
2.ಶ್ರೀ. ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ 
ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಘಟಪುಭಾ, 
72200 | Be AoA Torned 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ವಿಜಯಪೂರ, 
ಸ ಶ್ರೀ. ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
mb ಘಟಪಭಾ. 
j ಪಃ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ತ್ರಿಗ' ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚ] ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಪಂತೆ ಷೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ; 
rs CE 
9 10 I 12 13 14 
ಶ್ರೀನಿಂಗಪ್ಪಾ ಜಕರ 27.00 26.99 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ [ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌ ಸಂಪ್ಯ್‌ಸನೇಷ2 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ [ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಬೈಲಹೊಂಗಲ. ಪಕ್ಕಶಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜವಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
2171.82 779.09 ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಗಾಣಗೇರ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಚೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ವಿಜಯಪೂರ 
2054.31 650.58 ಪೆಗತಿಂ 
ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಘಟಪುಭಾ, ತಾ:ಗೋಕಾಕ 
ಸ 41438 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಗಾಣಗೇರ, ಪುಮ ದರ್ಜೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ವಿಜಯಪೂರ 
197.49 0.00 ರ್‌ 
ಬಂಡಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
467.80 0.00 ಯೆಲೆಡೆ 


ಹೆತ್ತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೀತ್ರ ಶೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಪೆಸರು ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಟಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ'ಧಾಗವಹಿಸಿದ ಂಡೆರ್‌ ಅಂಗಿಾರವಾದೆ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ಪಚ್ಚ" ಷೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
TT 2 3 4 § [0 ; § ) 10 I 14 
188 ಳಗಾವಿ | ಖಾನಾಪೂರ ಹಾನಾಪೊರ "14707 ನತ ನೀರಾವರಿ ಕುಪ್ಪಟಗೇರ ನತ ನಾವ ಯೋಜನೆ 572.00 ಕ್ರೀ ಮನೋಷಕುಷಾರೆ 551.76 0.00 -] 
ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಪುನರುಜ್ನೀಪನ ಕಾಮಗಾರಿ. ಏಮ್‌ ನಾಗರಕಟ್ಟೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪಥಘಮ ದರ್ಚೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೆಳಗಾವಿ 
ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ, 
4.ಶ್ರೀ ರಿಚರ್ಡ ಪೀಟರ್‌ ಡಯಾಸ್‌ 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
| ಕುಮಟಾ 
29 | ಳಗಾವಿ | ಖಾನಾಪೂರ | ಖಾನಾಪೂರ |4702- ಪತ ನೀರಾವರಿ ಕರಂ SIE 44000 | ಶೀ ಮನೋಜಕುಷವಾರ ಎಮ್‌ [5 ಪನೋವನವಾರ 357.00 0.00 
ಯೋಜನೆ-ಪಧಾನ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. ನಾಗರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಎಮ್‌ ನಾಗರಕಟ್ಟೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಪಥಮ ದರ್ಜೆ 
2. ಶ್ರೀ. ಬಿ ಆರ್‌ ಬಿರಾದಾರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೆಳಗಾವಿ 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ವಿಜಯಪುರ, 
3. ಶ್ರೀ. ಆರ್‌ ಡಿ ಕಿತ್ತೂರ ಪಥಮ 
ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ, 
4.ಶ್ರೀ ರಿಚರ್ಡ ಪೀಟರ್‌ ಡಯಾಸ್‌ 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ಕುಮಟಾ 
750 es ಖಪಾನಾಪೊರೆ ಖಾನಾಪೂ 472 ವತ ನೀರಾವರಿ ಮಂಗ್ಯಾನಕೂಪ್ಪ ವತ ನೀರಾವರಿ ಜನೆ 12775 ಎಂಟರ್‌ ಪೈಸಿಸ್‌ 7 5 acuರ್‌ 700 
ಯೋಜನೆ-ಪಧಾನ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೀ. ಜೆ ಸಿ ಪಾಟೀಲ) ಪಥಮ ಪೈಸಿಸ್‌ (ಶೀ. ಜೆಸಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೆಳಗಾವಿ, |ಪಾಟೀಲ) ಪಥಮ ದರ್ಜೆ 
2. ಶ್ರೀ. ಬಿ ಆರ್‌ ಬಿರಾದಾರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೆಳಗಾವಿ 
ಪಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ವಿಜಯಪುರ, 
3. ಶ್ರೀ. ಆರ್‌ ಡಿ ಕಿತ್ತೂರ ಪ್ರಥಮ 
ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ & 
4. ಮೆ // ಬಿ ಆರ್‌ ಪಾಟೀಲ 
ಇಂಜಿನೀಯರ್‌ ೩ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಚೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ನಿಪ್ಪಾಣಿ 
20 ಸಾ] ಪೈಲಿಹೊಂಗಲ ಖಪಾನಾಪೊರ |4702- ಐತೆ ನೀರಾವರಿ ಕ್ರಾರಕೊಪ್ಪೆ ಸತ ನೀರಾವರ ಯೋಜನೆ 17ರ ಎಂಟರ್‌ ಪ್ರೈಸಿಸ್‌ 7 ಶ್ರೀ ಎಂಟರ್‌ 374.95 0.00 
ಯೋಜನೆ-ಪಧಾನ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶ್ರೀ. ಜೆ ಸಿ ಪಾಟೀಲ) ಪಥಮ ಪೈಪಿಸ್‌ (ಶೀ. ಜೆ ಸಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಬೆಳೆಗಾವಿ, |ಪಾಟೀಲ) ಪಥಮ ದರ್ಜೆ 
2. ಶ್ರೀ. ಬಿ ಆರ್‌ ಬಿರಾದಾರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೆಳಗಾವಿ 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ವಿಜಯಪುರ, 3. ಶೀ. ಆರ್‌ ಡಿ 
ಕಿತ್ತೂರ ಪಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ ೩ 4. 
ಮೆ // ಬಿ ಆರ್‌ ಪಾಟೀಲ 
ಇಂಜಿನೀಯರ್‌ & ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ಪಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ನಿಪ್ಪಾಣಿ 
| - 


ಕ್ರಸಂ. ಜಿಕ್ಜೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿ ಮತ್ಟ್‌ತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ `ಹೆಸೆರು ೦ಡರ್‌ನಕ್ಲಿ`ಭಾಗವಔಸಿದೆ ಟೆಂಡರ್‌ 'ಆಂಗಣಾರವಾಡ' ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ತ ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ Ae ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಔಡೆ] ಪಗತಯಕ್ಲಡ್‌' 
1 2 3 4 6 8 9 10 1 12 13 14 
252 ಬೆಳೆಗಾವಿ ಬೈವಹೌಂಗರ ಕತ್ತೊರೆ 4702- ವಿತ್‌ ನೀರಾವರ ಎಂ.ಕೆ" `ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ `ಐತನೇರಾಷರ "ಯೋಜನೆ 1. ಮೆ'1 ಶೀ ಎಂಟರ್‌ ಪೈಸಿಸ್‌|ಮ77 ಶೀ ಎಂಟರ್‌ 478.80 0.00 ಪ್ರಗತಿಯೆಲ್ಲೆಡ] 
ಯೋಜಸಣೆ-ಪಧಾನ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೀ. ಜೆ ಸಿ ಪಾಟೀಲ) ಪ್ರಥಮ ಪೈಸಿಸ್‌ (ಶ್ರೀ. ಜೆಸಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಪಾಟೀಲ) ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
2. ಶ್ರೀ. ಬಿ ಆರ್‌ ಬಿರಾದಾರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೆಳಗಾವಿ 
ಪುಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ವಿಜಯಪುರ, 3. ಶ್ರೀ. ಆರ್‌ ಡಿ 
ಕಿತ್ತೂರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ & 4. 
ಮೆ /! ಬಿ ಆರ್‌ ಪಾಟೀಲ 
ಇಂಜಿನೀಯರ್‌ ೩& ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ನಿಪ್ಪಾಣಿ 
707 ನನಾ ಗಾನ್‌ ನನಾತ್‌ ಪನ ಹಾರವ ಪಾನ್ಸ್‌ ಕ ಹನಾನ್‌ ಪಾ [) ವ ನ 
ಯೋಜನೆ-ಪಧಾನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. ಅತಾರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಅತಾರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು h ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಟಕೊಳ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಟಕೊಳ, 
ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ, 2. ಶ್ರೀ ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ 
ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಬಿ. ಬಸಿಡೋಣಿ, 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಸುನ್ನಾಳೆ, ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ & 3. 
ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ, 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ರಾಮದುರ್ಗ 
8702 ವತ್‌ನೇರಾವರ ಚಿಂಚಖಿಂಡ "ಐತ "ನೀರಾವರ ಯೋಜನೆ R ಶ್ಶಿ ಶ್ರತೈಲ"ಎರ. 9810 40.68 ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿಡ ಲ 
ಯೋಜನೆ-ಪಧಾನ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಈರನಗೌಡರ, ಪ್ರಥಮ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು § ಗೊಣ್ಣಾಗರ, ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ &  |ಪರ್ಜಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
2. ಶ್ರೀ. ಪುಂಡಲೀಕ ಬಿ. ಲಮಾಣಿ, |ಗೊಣ್ಣಾಗರ, 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ 
ದಾಡಿಬಾವಿ ತಾಂಡಾ, 
ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ 
4702- ವಿತ'ನೇರಾಷರಿ ಬೆಳಗಾವಿ "ಜಕ್ಲಿಗೊಣಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ pee ಶ್ರೀ ಎನ್‌ ಎಲ್‌ 19.84 15.08 | SnrAosS | —erdd S27 ಸಂಪ 
ಯೋಜನೆ-ಪಧಾನ ಗಟ್ಟಿಬಸವಣ್ಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ತೋಳಿನವರ. ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸಿವ್ದಿಲ್‌ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಇಲೇಕ್ಟೀಕಲ್‌ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗೋಕಾಕ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಬೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
472 ವಿತ್‌ ನೀರಾಷರ ಬೆಳಗಾವ ಜಕ್ಲಗೊಣಾಕ  ತಾಲ್ಲೂಕನೆ oes ಶ್ರೀ"ಡ.ಸ.'ಗೌಗಳ್ಳಿ 16.93 1653 TAS ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ'ಸಂಷ್ಯ್‌ಸನೇಣ2 
ಯೋಜನೆ-ಪಧಾನ ಮೇಲಮಟ್ಟಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, i ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸಿಪ್ಸಲ್‌ ಹಾಗೂ ಗೋಕಾಕ 


ಇಲೇಕ್ಷೀಕಲ್‌ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕ್ರಸಂ. FI] ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರ "]50ದಾಜ ಮೊತ್ತ] ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಷ ಧಾಗಪಹಸದೆ ೦ಡರ್‌' ಅಂಗೀಕಾರವಾದ] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
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2877 | ಚೆಳಗಾವಿ ಗೋಕಾಕ 477- ವಿತ್‌ ನೀರಾವರಿ ವೆಳಗಾನಿ""ಜಿ್ಲಗೊಣಾಕ `ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ 2800 |—— ಶ್ರೀ. ಬಿ. ವಾಯ್‌. 27.84 
ಯೋಜನೆ-ಪಧಾನ ತಳಕಟನಾಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಾತ್ರೋಟ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸಿಪ್ಲಿಲ್‌ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ್ರ; 

ಇಲೇಕ್ಷೀಕಲ್‌ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಲ್ಲಾನಟ್ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ರ್ಮಿ: ಮಿತಿ ವೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನೆಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

TE ಚತವ | ಮೂಡಲಗಿ | ಅರಭಾವಿ |4702- ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಡೆಳಗಾವಿ ಪಕ್ಸ್‌ ಮೊಡೌಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಗಡ 3100 pees ಶೀ ಸೌಧಾಕರ3ಟ್ಟ 30.99 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಇಡೇಶ್‌ಸಂಖ್ರೆಸನ 12 
ಯೋಜನೆ-ಪಧಾನ ವತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪವಾಹದಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ಸಿಪ್ದಿಲ್‌ ಹಾಗೂ ಇಲೇಕ್ಟೀಕಲ್‌ ಘಟಪಭಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಬೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, 

3 | ಗಾವ ಡವಗ SRS N23 ನಾರಾವರಿ ಪೆಢಗಾವಿ ಜಕ್ಗ್‌ ಹಾಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ವೈರ | 3600 ಕಾ ಪವಾಡ 3556 
ಯೋಜನೆ-ಪಧಾನ (ಸೈಟ್‌-॥) ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ 3 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸಿಪ್ನಿಲ್‌ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಇಲೇಕ್ಟೀಕಲ್‌ ದುರಸ್ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಖ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

100 ಚಳಗಾವಿ |] ಮೂಡಲಗಿ ಆರಭಾವಿ 472- ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಪೆಳಗಾನ ಪ್ಲ "ಮೂಡಾಗಿ `3ಾಲ್ಲೂಕನ 28.00 ರೀ ಸೌಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟ 3 KCN ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಛ್‌ಸರಸ ETL 
ಯೆ ಸುಣಧೋಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸಿನ್ದಿಲ್‌ ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

| ಇಲೇಕ್ಟೀಕಲ್‌ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ಲಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಎ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 

4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
| ಗನಿ | ಪದಕಿ ಸವೆಡಕ್ಷಿ 402 ನತ ನೀರಾವರಿ ಡೆಳಗಾನಿ`ಚಿಫಸವದಕ್ರಿ ತಾಲೂ ಹೊಳಿ ಪತ 10.00 ರ್ಕ ಪಾಳಪ್ಟಾ ಎಂ: [EO ] 
ಯೋಜನೆ-ಪಧಾನ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ಸಿಪ್ದಿಲ್‌ ಹಾಗೂ ಇಲೇಕ್ಟೀಕಲ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


wh 


ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ'ಹಂ3 1 


Ir} 


ಸರ್ಕಾರದ" ಆದೇಶ ಸಂಖ್ರೆಸನಾಷ 
[ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


9.23 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔಡೆ 


ರ್ಲಾರಡ್‌ಆಡ್‌ಾಕ್‌ಸಂಖ್ಯ್‌ಸನೇನ 7 | 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕ್ರಸಂ. ಜಿಲ್ಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕೇತ್ರ ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ೦ಡೆರ್‌ನಲ್ಲೆ`ಧಾಗವೆಔಸಿದೆ ೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
1 2 3 6 y) 8 
302 ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಮದುರ್ಗ ಸವದತ್ತಿ 4702- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಬೆಳಗಾವಿ""ಜಕ್ಸ ರಾಮದುರ್ಗ `ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 48.00 ಜಾ 
ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಚಿಂಚಖಂಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸಿಲ್‌ ಹಾಗೂ 
ಇಲೇಕ್ಟೀಕಲ್‌ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
303] ಚಳ4ಗಾವ] ರಾಮದುರ್ಗ ಸವದತ್ತಿ 4702- ವತ್‌ನೀರಾಷರಿ ಪೆಳಗಾವಿ`ಜಿಫ್ಲೆ "ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕನಕಲ್ಲಾ 10.00 |— 
ಯೋಜನೆ-ಪಧಾನ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ಸಿಪ್ಪಿಲ್‌ ಹಾಗೂ ಇಲೇಕ್ಟೀಕಲ್‌ 
ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
304 ಚೆಳಗಾವಿ ರಾಮದುರ್ಗ ಸಷೆಡ್ತೌ 4702- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಬಳೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 48.00 Fe ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಆರ್‌. ಪಾಟೀಲ 
ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಗೊಣ್ಣಾಗರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸಿನ್ನಿಲ್‌ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ, 
ಇಲೇಕ್ಟೀಕಲ್‌ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
305 ಚಿ4ಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕೋಡ-ಸಡಲಗಾ |4702- ವತ ನೇರಾಷರಿ ದೆಳಗಾವಿ`ಜಿಕ್ಲ್‌ "ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 37.00 |— 
ಯೋಜನೆ-ಪಧಾನ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿವಾಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜಣೆಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸಿಪ್ದಿಲ್‌ ಹಾಗೂ 
ಇಲೇಕ್ಷೀಕಲ್‌ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
kd 
306 ಚಿಳಗಾವಿ ಥೆ ಆಥೆ 402 ವತ ನೇರಾಷರ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಪ" ಆಢೆಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕನ'ಡರಾರ ಐ 37.00 ———— 
ಯೋಜನೆ-ಪಧಾನ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ಸಿಪ್ಲಿಲ್‌ ಹಾಗೂ ಇಲೇಕ್ಟೀಕಲ್‌ 


ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗ್‌ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆರೇಶ್‌ಸಂಪ್ಯ್‌ಸನೀಇ2 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಬೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ :ಸೀಇ 142 
'ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ರ್ಕ್ಕಾರದ್‌ ಆಡ ್ಯೌಸನೀ2 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜವಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಸವಲೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಸಂ. ಜಿಫ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆತಕ್ಷತ್ರ” ಪಕ್ಕ ಕೀರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಷಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಟೆಂಡೆರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಷೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
rT 7 3 4 3 6 7 § [) 0 I [) FR 
307 ಚಿಳಗಾವಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೈಲಹೊಂ ಅ 4702- ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಚೆಳಗಾವಿಇ್ಪ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 30.00 — ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಎರ್‌ ಧಾಗೋಡಿ 29.91 39.01 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಡೆಪಸಂಚಸನ 17 
ಯೋಜನೆ-ಪಧಾನ ದೇಷರಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುಥಮ ದರ್ಚೆ ಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸಿಪ್ನಿಲ್‌ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 'ಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತ್ಕು 
ಇಲೇಕ್ಸೀಕಲ್‌ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಿರೇನಂದಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಗೋಕಾಕ ರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
§ § 4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಯಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
Fou 40 ಹೊಸೆ ಕರಗಳ ಧಾರವಾಡ ' ಚೆಕ್ಸ್‌ ಧಾರವಾಡ ಪೂ | 15000 | ಎ ಪ ಪಂಕ ಎ ಪ್‌ಂಗಡ 149.97 BX | Spero 
ವಿರ್ಮಾಣ-ಪುಧಾನ ರಾಮಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ 2)ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಅಸ್ಪಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಸ)ಶ್ರೀ ಸತಯ್ಯ ಆಯ್‌ ಡೊನುರು 
ಕಾಮಗಾರಿ 
"| ET ಧಾರವಾಡ ಜಿ" ಧಾರವಾಡ್‌ ತಾಲೂಕಿನ 450.00 ರ ನಜಯರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಜಯೆರಾಜ3ಟ್ಟ 416.00 58.06 SS 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ ಹುಲಿಕೇರಿ ಇಂದಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 2)ಶೀ ಸತಯ್ಯ ಆಯ್‌ ಡೊನುರು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 3)ಶ್ರೀ ಜಿ ಓ ರಾಜು 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
4 — pe _ 
ಕಲಘಟಗಿ I A ONG ಜೆಳ್ಲೆ "ಧಾರವಾಡ `ತಾಲೂಕಿನೆ 60.00 ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಅಸಗ ರ್ತಿ ನಾಗಪ್ಪ ಗಿ 3810 5023] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
'ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
| ದಾರವಾಡ | ಪಾರವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ 47)1-"ಹೊಸೆ ಕೆರೆಗಳ `' ' ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ 10.00 ರಾದರೆ ಹಡಗ | 734% ಹೊರ್ಣಗೂಂಡದೆ ಸಾರದ ನಡೆ AA 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೆಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಏ) ಅಡಿ ವಿನಾಯಸಿ ನೀಡಿ 
i ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

BN TT TT SE TEETER CC ಕವಾಡ ಕ್ಷ ಧರಾ OTT ಫಸ EE ESS CT ಸರಕರ ಆಕ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ . ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗೋವನಕೊಪ್ಪ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಲಾಪಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

EE SS A027 SR ಕರೆಗಳ ಧಾರವಾಡ ಪಕ್ಷ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕ 2500 ಫ್ಯಪಿಡೊಡ್ಡಪನ AT Sರಗೂಂಡಿದೆ 


ಕ್ಷತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು`ಮೊತ್ತ ಂಡರ್‌ನಕ್ಲೆ`'ಧಾಗವಹಸಿದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕ್ರಸಂ. ಜಿಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾಡೆ" ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಪೆಚ್ಚ | ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ'ಹಂತ ಷೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡ್‌] ಪಗತಿಯಕ್ತಡೆ 


ನ 


K- 6 

472- ಹೊಸ ಕರಗಳ ಧಾರವಾಡ `ಜಿಕ್ಷ "ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಮುಗದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


10 11 12 13 14 
ಸಂಗೊಳ್ಳಿ 3415 3415 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ ಸರ್ಕಾರದ `ಆಡೇಶ್‌ಸಂಸನ್‌ಇ 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


KR 


315 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಸ ಕರಗಳ ಧಾರವಾಡ `ಜಿಕ್ಲೆ`ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕನ ಬಾಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


14.65 12.57 ಪೊ ಹಾಸನಡಾ | ರ್ಕಾರದೌ ಆದೇಶ್‌ ಸಂಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ಕು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


472 ಸ ಕರೆಗಳ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ `ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ ಸುಗ್ಗಿಕೇರಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


310 ಧಾರವಾ ಧಾರವಾಡ ಶ್ರೀಕಾಂತ ರಾಶಿನಕರ 


19.41  TSerrApodd | ನ್‌್‌ 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯವ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


STARS ——— Tired SST — 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


37 | ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾ 4702 ಹೊಸ ಕರೆಗ್ಫ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ 
ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪ್ತ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 
ಆತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702 ಹೊಸ್‌ ಕರಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


38 | ಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ" ಜಿಲ್ಲೆ `ಧಾರವಾಡ `ತಾಲೂಕನೆ 
ವೀರಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 
ಅತಿವ್ಗ ಸ್ಲಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


{ 


'ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


000 gga |] 19.50 19.45  ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ [ಸರ್ಕಾರದ ಆಡ AT 


ಖಿ 


[28 


IEE ASE RT ಧಾರವಾಡ ಜಿಕ್ಲ ಧಾರವಾಡ ಇನ 172.00 ಶ್ರೀ.ಎಸ್‌-ಪ್ವೀಜನ್ನೆರ 11.65 10.41 ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ; ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಅಡಕ ಸಾನ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಮಾದನಬಾವಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 'ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 2 ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


319 ಧಾರವಾಡೆ ಧಾರವಾಡ 


ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ ಅಳ್ಳಾವರ ತುಂಬಿಕೆರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅತಿವೃಷಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 


[ಕ್ರಸಂ | ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆತಕ್ಷತ್ರೆ "ತಿಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೆಸರು ಶ್ಲಧಾಗವಹಸರ ನಂಡರ ಆಂಗಾರವಾದ Ca ಮಾರಿಷ ಸ ಷರಾ 
ದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆಡಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿ 
| 
I 2 3 4 5 6 8 Wl 14 
320 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ AFI ಹೊಸೆ ಕರೆಗಳ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲಾೂಕಿವೆ RAI | ptr ARON ಸಾರದ SET AO 


ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 

ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


A702 ಹಸ ಕರಗ ಧಾರವಾಡ ಜಿಕ ಧಾರವಾಡ `ತಾಲೂಕಿನೆ [3 16.50 | Srrrnpo ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌ ಸಂಸರ 

ನಿರ್ಪಾಣ- ಪಧಾನ ಸುಂಡಿಹಾಳ-: ಸಣ್ಣ - ನೀರಾಪರಿ- ಕೆರೆ i u ಮೆಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಸೆಪ್ಸೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗೃಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

37 ಧಾರವಾಡ | ಧಾರವಾಡ RRO SETTER TT ಧಾರವಾಡ ೩ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ERC ETT TT) ಸರಕರ ಇಡ ಸಂಸನಣ 147 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ ನರೇಂದ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

EN TT TTR TEE TE ನರಾ ಜಿಕ್ಸ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಸೆ 17.00 KK 1526 | Sಾರಗೂಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ತರ T RAEI 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ ತಡಕೋಡ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೊರು 20 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

A702 A ಕರೆಗಳ |ನಾರವಾಡ ಪಕ್ಷ ಧಾರವಾಡ ತಾಮೂಕನ'ಗರಗೆ 17.00 15.40 | Scr Apo ಸರ್ಕಾರದ ತಡ ಸರ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ ಖಜೋಕ್ಕಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಏ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

73 | ಧಾರವಾಡ | ಧಾರವಾಡ ರ ಹೊಸೆ'ಕರೆಗಳ MR ಷಕ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ `ತಾಲೂಕಿನೆ 10.00 ರ್ರೀ 8.82 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ರ್ಕ್ಕಾರದ್‌ಆಡೆತ್‌ಸಂಸನಇ'142 

' |ಶರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ ಸಲಕಿನಕೊಪ್ಪ್ತ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ 'ವಾಯ್‌.ಎಚ್‌.ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


TTT 


ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ಬೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ಫೀಡಲ್ಲಾ 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯ"ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


೦ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ`ಭಾಗವೆಹಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗಿಕಾರವಾದೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಗುತ್ತಿಗೌ ಮೊತ್ತ | ಷೆಚ್ಚ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ವ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ | ಪಗತಿಯೆಲ್ಲಿಡೆ 


5 6 7 


9 


12 


13 


14 


326 ಧಾರವಾಡ ಾರವಾಡ 


327 ಧಾರವಾ 


ಧಾರವಾಡ 


ಕಲಘಟಗಿ 


ಕಲಘಟಗಿ 


ಧಾರವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ 4702- ಹೂಸ ಕರೆಗಳ 


ಧಾರವಾಡೆ 


477 ಹೊಸ ಕರಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಡಕ್ಷ 
ಆಂಬ್ಲಿಕೊಪ್ತ ಸಣ್ಣ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ 
ನೀರಾಪರಿ ಕೆರೆ 
ಭಾಗದ 


10.00 


ಹಾನಿಯಾದ 
ಪುನರಸ್ಸಾ; ಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


4102- ಸ ಕರೆಗಳ ತ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ ್ರಿಃ ಸಣ್ಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾದ 


ಪುನರಸ್ಸಾ; ಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


17.00 


ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 
ಭಾಗದ 


17.00 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702- ಹೂಸ ಕೆರಗ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಥಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಕಂಬಾರಗಣವಿ ಸಣ್ಣ 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


22.00 


ಶ್ರೀ .ವಾಯ್‌.ಎಬಚ್‌. 
ಬಂಡಿವಡ್ಡರ 


9.96 


E ] 
882 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಔಿಡೆ 


[5 
y 
Kl 
ks 
೫ 
a 

Ka 


16.43 


16.43 


ರ್ಕಾರದ ಆಡೆಶ್‌ಸಂಸನೇ 47 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆದೇಶ್‌ಸಂಸನೇಇ 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಶ್ರೀ ಎಲ್‌.ಬಿ.ನೆರಸಾ 


ಖ್‌ 


16.49 


16.44 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಸರ 12 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


21.46 


21.47 


p3 


ರ್ಕಾರದೆ ಆಡೇಶ ಸಂಸರ 
ಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


[38 


pM 
(2S 
[e) 


[(zR 
ee 


477- ಹೊಸ ಕರೆಗಳ ಧಾರವಾಡ `ಜಿಕ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಮೂಕನ'ನಿಗದ 10.00 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಸಣ್ಣ ನೀರಾಪರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


9.96 


8.83 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಔಿದೆ 


ರಸ್ಕಾರದ ಠಡೌಕ ಸಂಸ 


ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


Wu 


a 


ಮತಕ್ಷೇತ್ರ"  |ರೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ  ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ ಹೆಸರು `` ]5ಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `'ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಷ ಾಗವಹಸಿದ ಂಡರ್‌ ಆಂಗಕಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹಂತೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
| ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 L 6 7 H ) 10 i Ip 74 
ಕಲಘಟಗಿ 4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಧಾರವಾಡ `ಜಿಕ್ಲ್‌`ಧಾರವಾಡ್‌ `ತಾಲಕನೆ 2500 | ಶ್ರೀಎಸ್‌-ಫ್ವಜಸ್ಸೆರ 0.00 740 | Zprr AROS 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ವರವಿನಾಗಲಾವಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಟಕ ಪಾರ್ಪ್ವಜನಿಕ ಶಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ಬೀಡಿ 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


\ 
37 | ದಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ TT 4707-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಷೆಕ್ಸ "ಧಾರವಾಡ `ತಾಲಾಕೆ ಎಸ್‌ಫ್ರಿಜನ್ನೆ 30.80 0.00 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೆಶ ಸಂ 142 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ನ್ಲಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಮಿಂಡ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಕ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
TT wdSa- | weSd ಧಾರವಾಡ 1707-ಪೆಧಾಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ `|ಢಾರವಾಡ `ಜಿಕ್ಲೆ `ಧಾಕವಾಡ`ತಾಲೂಕನೆ'ಗರಗೆ 'ಧರ್ಣ್‌ಂದರ ಹಡಗಶ 1.65 85 | Serio ಸರ್ಕಾರ ಆರ TAA 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


4] 
ಚಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, 


ಸರ್ಕಾರದ ತಡೆ ಸಂ 1 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ಏಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ನನಗ ನರವಡ ಪ್ಪ ಧರಾ ವನ ಕ PET) PEE Ea eT 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 


ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


[335 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾ ಧಾರವಾಡೆ 1702-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಧಾರವಾಡ ಜಿಳ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನೆ 977 977 | ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಸ 147 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - ಕೊಟಬಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 


ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪೆಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಂ3 


ಷೆರಾ 1] 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಔಡೆ7 ಪಗತಯಲ್ಲಡೆ 


13 


336 


ಧಾರವಾಡೆ ಧಾರವಾಡ 


[3 


ವ 
ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆಡೇತ್‌ಸಂಸನೇಷ 2 


ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


377] 


338 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡೆ ಧಾರವಾಡೆ 


ಕರಘದಗ 


ಧಾರವಾಡ 


340 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ ಬಳ 


341 


(ಪ್ಚು) 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ |4702-ಪ್ರಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕೃ ಶೀರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹಸರು” ಅಂದಾಜು`ಮೊತ್ತ `ಟಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲ ಭಾಗವೆಹಸಿದೆ ಂಡರ್‌`'ಆಂಗೀಕಾರವಾರ'7 ಗ3ಗ ಪಾತ್ತ ಚ್ಚ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
5 6 7 8 9 10 I 
1702-ಪ್ರಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ `|ಧಾರವಾಡ ಚಿಕ್ಲ ಧಾರವಾಡ ಸಾಮ 10.00 5 ಬಿ.ಪ್ಲಪರಾಂಡೆ 70 [KR 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಕಚ್ಚೆನೂರ ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ 
ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
4707-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಪಗಾರಿಗಘ ಧಾರವಾಡ ಜಕ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕ ಕ್ಟ 35.00 ಬಿ.ಪ್ಲಿ.ಪರಾಂಡೆ 30.21 33.02 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಹನುಮನಾಳ  ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 9.95 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಕ್ತೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ 
ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ (ಸೈಟ್‌ ನಂ.) ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ `ಧಾರವಾಡ್‌ `ತಾಮೂಕೆ 25.00 23.63 
ಹೊನ್ನಾಪೂರ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 


ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


1702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಕ್ಸೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ 10.00 
ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 


ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


9.46 


ಧಾರವಾಡೆ|ಹುಬ್ಬಳ್ಳ"ಧಾರವಾಡೆ |1707-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಕ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ 
ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


12.00 11.61 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ 


ಪೂರ್ಣ: 


ಪೂರ್ಣ 


ಪೂರ್ಣ 


ಪೊರ್ಣಃ 


೦ಡಿದ 


0ಡಿ 


೦ಡಿದ 


೦ಡಿದ 


ಸರ್ಕಾರದ್‌ ತಡೇಕ್‌ ಸಂಸ 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಸನೀಇ'742 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ್‌ಸಂಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ಲಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಆ 


ಚಂಡರನಕ್ಷ ಧಾಗಷಜಾಡ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


೦ದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಗಾತ್ತಗ ಪತ್ತ 


ಷರಾ 


5 


6 


9 


14 


343 


ಧಾರವಾ 


ಡೆ 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
ಗ 


4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


'ಮಗಾರಿಗಳು ಧಾರವಾಡ 


as RTE 
ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 4702-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ 
ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ  ಬ್ಯಾರೇಜ 


F) 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಲಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


10.00 ಮ 


ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಸ್ತ 


ನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಾನಿಯಾದ 
'ರಸ್ಸಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


FIG 


ಪು: 


ಧಾರವಾಡ 


340 


347) 


£ 


ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡೆ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿತ್‌ "ಧಾರವಾಡ ತಾಲಣಕೆ 
ತೇಗೂರ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಆರ್‌'ಆರ್‌ಮೊಡವನಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸೆಂ:ಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗೃಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಕಿಡೆ | 


10.00 _ 


ಶ್ರೀ.ಏಶಾಂತಗೌಡೆ ಪಾಟೀಲ, 


9.88 


ಸರ್ಕಾರದ ಇಡೇಶ ಸಂಸರ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿಓಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


9.88 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


4.9% 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


ಧಾರವಾಡ ಜತ್ತೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ 
ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶೀ.ಪಶಾಂತಗ್‌ಡ ಪಾಟೀಲ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ 'ತಾಲೂಕನೆ 
ಲೋಕೂರ-ಕೊಟಬಾಗಿ ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


5.00 Fy 


4.97 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಸ 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಖ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


4.98 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ 


ನ 


407 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |" 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೆಪ ಸಂಸೆ 147 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


9.89 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೆಶ ಸಂಸರ 17 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


9.89 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ! 


4.97 


457 ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೆಶೆಸಂಸನೇಷ 42 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಜ್ಞಿಭೆ. 


[3ಸಂ ಜಪ ತಾಲ್ಲೂ ಮತತ ಸಶರ್ಷಕ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ``ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ'ಭಾಗವಹಸಿದೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 7 ತಗ ಪಾತ್ತ ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹಂತ ila ಷರಾ 1] 
lg § % Wer 4 | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
1 p) 3 4 3 6 [3 KF) 10 1 14 
348] ಧಾರವಾಡ | ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ]ಧಾರವಾಡ ಜಿಕ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕ Fs ಬೆ.ಪ್ವಪರಾಂಡ್‌ EXC ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ Ned a ಸ We 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಹನುಮನಾಳ  ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 2018 Rs 20 ನೇ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸತ್ಪಶನ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುಸುನ್‌ 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
345 ಧಾರವಾ ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 177-ಪೆಧಾಕ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ |ಧಾರವಾಡ  ಜಿಕ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾ 5 ಪ. ಪ.ಡೊಡ್ಡಮನಿ 9.17 $17 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡರ್‌] — rs ಸಂಸನಾಷ Tz 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಲೊಕೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ pe 2018 ಭಾ 20 ನೇ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
’ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
30 | ಧಾರಾ ಧಾರವಾಡ ಕಲಘ5ಗ702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಧಾರವಾಡ ಜಳ ಧಾರವಾಡ ಕಾಮಾಕನ E ಶ್ರೀ.ಪ್ರಶಾಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ] 458 408 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔಡೆ Ka Rud een ವ ಇಪ ಸಂಸನಾಇ 1 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ (ಸೈಟ್‌ ನಂ.3) ಬ್ಯಾರೇಜ EFS 2018 ಬಂಗ್ಗಳೂರು 20 ನೇ 
K ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಮನರಸ್ಸಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
i ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 


ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


717 | ದಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ 1702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಪಗಾರಗಳ ಧಾರವಾಡ  ಜಿ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕ i ಶ್ರೀಬಎನ್‌ ಪೋಲಿಸ್‌ 38.92 38.92 | ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆಡೌಶ ಸರನ್‌ 
VAP ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಆಳ್ಳಾಪರ  ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾಟೀಲ, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 


ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಕಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಷ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯಶಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ES ST Te ರಗ 4702-ಪ್ರೆಧಾನೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಗೆಳಿ `]ಧಾರವಾಡ `ಜಿಕ್ಲ್‌ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ Es ಶ್ರೀ ಎನ್‌ ಐಕರಿಕಟ್ಟಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡ ಸಂಸನಾವ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಬಾಲಗೇರಿ ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮಸಾವ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜವಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕೆ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
. ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
7 ರಾವಾ ಕಲಘದಗಿ148707-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಧಾರವಾಡ ಜಕ್ಲ ಧಾರವಾಡ ಕಾಮ = ರ್ತಿ ಕರಪೇರಕಸಂಗಾಣ್ಯ ಪೊರ್ಣಗೊಂಔಡ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಆತ 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಕಡಬಗಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 


ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಕಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


tl 


ಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


pW 


FoR 


ಜಿ 


ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ [ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೇಕಾರವಾಡೆ | 


we ವಮ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ |" ವೆಚ್ಚ" ಷೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
p 4 [0 8 10 i iF 
37 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ 1707-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಧಾರವಾಡ ಜ್ತ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಪಣಚೆ ರಾ ಪವನ್‌ 77530 TEC ETT ಸರಕರ ತಡ 
ಅಣೆಕೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪೋಲಿಸಪಾಟೀಲ್‌, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ಬೀಡಲಾಗಿದೆ. 


355 ಧಾ! 4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ। ಧಾರವಾಡೆ ಜಿಲ್ಲೆ `'ಧಾರವಾಡ `'ತಾಲೂಕೆ 
ಅಹಕಟ್ಟು- ಮತ್ತು-ಪಿಕಪ್‌ |ಡೌಗಿನಾಲಾ-- ಜ್ಯಾರೇಜ - (ವಿಂಗನಮಠ) 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 


ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


3910 | 39.08 ಪೊರ್ಣ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಸನೇಷ 142 


ಮೆಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


SES ಮಾನವಾ ಹವ್ಯಕ I ಪವಾನ ವಾಗ ಫಥ ಸ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೋರಷರ ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ ನರದ ತಡೆಶ್‌ ಸಂರ 142 
(ಪಶ್ಚಿಮ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ನವಲೂರ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಪು 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
37ರ ಘಾಕವಾಡ ನಾಕವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಜಕ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹ § ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಡೆ ತ 30ಸನTT 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ತೆಲವಾಯಿ ಬಾಂದಾರ  ಆತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಇಡೆತ ಸಂಸ TA 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 


758 ಧಾ ನಾವ ಧಾರವಾಡ 702-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಧಾರವಾಡ ಜಿಕ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲಾಕನೆ 


ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ವನಹಳ್ಳಿ-ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿವಿಯಮ 1999ರ ಕಲರ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


3 7 ದಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 4772-ಪ್ರಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಧಾರವಾಡ ಚಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ೦ಜುನಾಥ ಸಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಸರ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಪನಹಳ್ಳಿ-ವಡಕೇರಿ ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 


ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಕಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ 


Cl. 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ನ ಹಳಿ-ತಲೆಮೊರಬ ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 

ಐ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
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4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಪೆಗಾರಿಗೆ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


27.00 


ಕ್ರಸಂ; ಜಕ್ಣ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಆಂದಾಜು'ಪೊತ್ತ ೦ಡರ್‌ನಕ್ಲ'ಭಾಗವಹಸಿಡTನಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ತೆ ಷೆಚ್ಚೆ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಹಂತೆ ಷರಾ 1 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |] ಪಗತಿಯಲ್ಲಿ 
1 2 3 4 5 6 7 8 ] 10 i 12 13 14 
360 | ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು `|ಧಾರವಾಡ್‌ ಜಿ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನೆ 27.00 ಈ ಫ್ರಿ.ಪಿ.ದೊಡ್ಡಮನಿ 25,95 25,95 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔಡ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಸನೀಇ47 


228 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಸನೀಇ'142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 


ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಹಾದಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


9.76 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಹೋಲ್ತಿಕೋಟಿ ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


472-ಪ್ರೆಧಾನೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


a4 | SerAosS | UU ರರd ಆರಾ ಸಂ HT 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ತಲವಾಯಿ-ವನಹಳ್ಳಿ ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಕಾಪಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-ಪ್ರಧಾನೆ ಕಾಮಗಾ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


ಧಾರವಾ 
ಹೊಸ್ಸಾಪೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ ಆತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


11.7] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆದೇಶೆ ಸೆಂ:ಸೆನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


308" ಧಾರವಾಡ ರ ಕಲಘಟಗಿ 4702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಥಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನೆ 10.00 ಶ್ರೀ.ಎಸ್‌.ಪ್ವಿಜನ್ನೆರ 10.00 9.95 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ರ್ಕಾರಡ್‌ಆಡೇಶ್‌ಸಂಸನೇಇ42 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಆರವಟಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ (ಸೈಟ್‌ ನಂ) ಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 


೫ 
& tl 


ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 


೦ಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಷು 1999ರ ಕಲಂ 


rete 
[SS 


4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
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 ಮಠಕ್ಷತ್ರೆ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ತಂದಾವಪತ 


'ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಷಿ ಧಾಗವಹಿಸಡ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


eu 
wl 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ' 


6 


360 ಧಕ್‌ ಾರವಾಡೆ 


367 


309 


ಕಲಘಟಗಿ 


1702 ನಧಾನ ಸಾವಾಸ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


ಜಿಲ್ಲ್‌ "ಧಾರವಾಡ ಮಾನ 
[¢ ಸೈಟ್‌ ನಂ.2) 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


10.00 


ಬ್ಯಾರೇಜ 


(a ಶ್ರೀ 


12 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


73 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ | 


ಕಲಘಟಗಿ 


4702-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


'ಆಅಣೆಕಟು ಮತು ಅನಸ್‌ 
. 


10.00 


9.90 


ಧಾರವಾ ಕಲಘಟಗಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಕ್ಲ ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್‌ ನಾರ 
ಕೋಗಿಲಗೇರಿ ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


17.00 


ಸರ್ಕಾರದ ತಡೇಶ ಸಂಸನೇವ 147 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


(8 
ಧಾರವಾಡ 


ಕಲಘಟಗಿ 


ಧಾರವಾಡ ಚಿಕ್ಷ್‌ ಧಾರವಾಡ ತಾಮಾಕನ 
ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


22.00 


ಬಿಸಿಬಿ 


16.56 


Tr ABT 


ಪಿರಿ ಲದ ಅದೀಶ ಸುಂ:ಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


21.50 


21.44 


“ar ARodದೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಕ ಸಂಸರವ 147 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


370 


ಧಾರವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ 


4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


ಜಿಕ್ಲ "ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕ 
ಹುಲಿಕೇರಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


17.00 


371 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡೆ 


4702-ಪ್ರಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


14.96 


0.00 


ಸಗತಯಕ್ಷಡ ರಾರ ನಡ 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೊರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ಲಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಧಾರವಾಡ `೩ತ್ಸ ಧಾರವಾಡ ತಮಾ 
ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


17.00 


16.11 


16.1 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ 


ಸರ್ಕಾರದ ತಡೇಕ ಸಂ 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲ್ಯಾ್ಯಾದೆ. 


ರ] ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಕಕ್ಷೇತೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಟೆಂಡರ್‌ನಕ್ಷಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ" ೦ಡೆರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 1 ಸುತ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ತ ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ'`ಹೆಂತೆ ಷರಾ 
ಗುತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
1 7 3 4 _ [) 7 [] NE ) 10 T Ip 3 
77 ಕವತ ಧರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 4707-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ |ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾರಾ 220 ಪ್ರಪಡೊಡ್ಡಮನ 21.06 2001 | ಪೋರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಸಂಸರವ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಕೋಟೂರ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುಷರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಆನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
37 | ಧಾರವಾಡ | ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 472-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 21.14 ರ್ಸ್ಕಾರದ ಆರೇಶ್‌ಸಂಸನೀಇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಮಾದನಬಾವಿ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
374 ಧಾರವಾ ರವಾಡೆ ಧಾರವಾಡ 4702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ್‌ ಧಾರವಾಡ `ತಾಲೂಕನೆ 21.12 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾ ಆದೇಶ್‌ ಸಂಸನೀಪ 42 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಯಡಳ್ಳಿ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುಣರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಧಾರವಾಡ ಇ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕ ಬದರ್‌ ಕಾಮಗಾರಕ`ಆನುಷೋಡನೆ 
ನೀರಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಟ ಯಾಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 
ದಾದುಗೋಳ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾಬವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 
1)ಶ್ರೀ ಎಚ್‌ ಎಚ್‌ ಕೂನೆರೆಡ್ಡಿ 2)ಶ್ರೀ 2037 | Srron | 
ವೀರಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ 3) ಶ್ರೀ ಎಮ್‌ 
ಎಪ್‌.ಆಡಿನ 
ಗಶ್ರೀಿಆರ್‌ ವಾರ್‌ ಫಂಡವ್ಠ ತ್‌ ವಾಂ್‌ ಭೆಂಡವಡ್ಡರ 2500 Ll — ಹಾ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ W 
378 ಗಿರಿಜನ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕನೆ'ಗರಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟೆ de ಎ ಆಯ್‌ ಅಂಗೋಟಿ 4185 ES 
ಪಂಗಡದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ 2)ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌ ಐ ಹಂಚಿನಮನಿ 
ಕೆರೆ ಈರಪ್ಪನಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
379 ಸ ಪ್ಪ 20.00 ] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಸಾ] ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ]ಪಕ್ಕ ಕರ್ಷಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ "ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] `ಟೆಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ'ಧಾಗವಹಸಿಡ ೦ಡರ್‌ 'ಆಂಗೀಕಾರವಾದ'] ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚ | ಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಪೆರಾ 
| ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆT ಪೆಗತಯಕ್ಷ 
p೨ 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
| 380 | ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡೆ ಧಾರವಾಡೆ ತಾಲೂಕಿನ `ಹಳ್‌"ತೌಗೊರ 4500 DS STD ರ್ತಿ ಆರ್‌ ತ ತೆಟ್ಟ 481.77 0.00 ಪೆಗತಿಯಕ್ತಡೆ 
| (ಗಾಮೀಣ) ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗರಗ, ಹಂಗರಕಿ, ಕೋಟಬಾಗಿ ಅಶೋಕ ಎಸ್‌ ಹಸರಂಗಿ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಕುರ ಗಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರುಷ ಒಟ್ಟಾರೆ 16ಕಿ.ಮೀ ಉಪ್ಧವೀರುವ ತುಪುರಿ 
ಮುಖ್ಯ ಹಳ್ಳವನ್ನು ರಿಸೆಕ್ಷನಿಂಣ್‌ ಮಾಡುವುದು 
ಮತ್ತು ನಾಲೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ _ 
ತೆಡಗೋಡೆ/ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 
i 381 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡೆ ಕಲಘಟಗಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ್‌ ಯೌ [ರವರ ಮಾನ ನವ ಗಾಮದ ೨0.೦0 ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದಿ ಬಂಗಾರಿ [ಕ್ರೀ ಎರ್‌ 'ಹನುಬರ 41.21 30.00 a 
| | | | ತುಪ್ಪರಿ ಹಳ್ಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ | [ಶೀ ಕಲಮೆಶ ಕೆ ಬೆಲೂರು 3)ಶ್ರೀ 
ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಲ್‌. ಹನುಬರಟ್ಟಿ 

382 ಧಾರವಾಡ ii ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕುಂದಗೋಳ 4702- ಹೊಸೆ ಕೆರೆಗಳ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿವೆ ಛಬ್ಬಿ ಸಣ್ಣ 17.00 Wi ಶೀ.ಸುನಿತ ಹೆಣ್ಣ 16.92 16.92 ಸರ್ಕಾರದ ಆರೇಶ ಸರನ್‌ 17 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾಪ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ವೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
| ಹೆಬ್ಸಿ ಕುಂದಗೋಳೆ |4702- ಪೊಸ್‌ಕರೆಗ್‌ ಧಾರವಾಡ `ಜಿಕ್ಲ' ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾನ ಪರ್ನ್ಮಕರ 2700 ಶ್ರೀಸುನಿತ ಹ್ಗ 16.92 268% | SEARS ಸರ್ಕಾರದ ಅಡ ಸಾಸ 
ಬರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ ಸ್ಹ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
| ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

384 | ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಕುಂದಗೋಳ |4702- ಹೊಸೆ ಕರೆಗೆಳ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಡಾಳ 17.00 ಕ್ರೀಸ್‌ ಎಫ್‌ ಪಾಟಲ 16.50 16.55 | ಪೋರ್ಣಗೊಂಡಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡ 3ರ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿವಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

RR | | ~ ಮಾ 

| 385% | ಾರವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕುಂದಗೋಳ 7a ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ `ತಾಲೂಕಿನೆ 12.00 1 ಶೀ ಎಂ ಎಸ್‌ ಸೋರಲಂಕ 195 1195 Mr AroNd ಸರಕರ ನನನ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧ ರೇವಡಿಹಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
(2 ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅಸುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
BS ಖು 


ಮತತ 


ಲಕ್ಕ ಶಾರ್ಷಿಕ ಅಂದಾಜು ಪೊ ೦ಡೆರ್‌ನಕ್ಲಿ`ಧಾಗವಹಸಿದೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


5 6 4 8 9 


ಗುತ್ತಿ 
> 


ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಹೆಂ ಷೆರಾ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂ8ಔಡೆ] ಪಗತಿಯಲ್ಲಿಡೆ 


IF Tz FE) 7d 


386 


387 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


4702- ಸೆಕರೆಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡೆ`ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕರ್‌ 22.00 W 
ಬಾಂದಾರ (ಸೈಟ್‌ ನಂ.2) ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


oss 
(ಕೇಂದ) 


402 ಹೊಸ ಕರೆಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡಜಿಕ್ಲೆ ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನೆ ಉಣಕಲ್‌ 27.00 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಕುಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 


ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


388 


390 


391 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಕುಂದಗೋಳ 


472-ಪೆಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುವೀಕರಣ 


ಧಾರವಾಡ `"ಜಿಕ್ಷ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನೆ 
ಚನ್ನಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 


ಪುನರಸ್ಸಾ; ಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


17.00 


ಗಾರಿಗಳಿ"]ಧಾರವಾಡೆ ಜಿಕೆ" ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕ ಆರಕಟ್ಟ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾದಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


17.00 


ನವಲಗುಂದ 


ನವಲಗುಂದ 


472-ಪೆಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಘ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಕ್ಲೆ' ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನೆ`ಬ್ಯಾಹೆಟ್ಟಿ 
ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳ ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ 
ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಕಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಬ್ಲಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾ ಟ್ರಿ 
ನಿಗರಿಹಳ್ಳ ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ 
ಭಾಗದ ಪುಸರಸ್ಕಾಪಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


10.00 


21.4] 


26.28 


16.50 


21.40 


20.28 


14.50 


ಪಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಸೆನೀಇ 42 


ಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪ್ವಜವಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


dt 8 


au 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜವಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇ: 


ಸಂ:ಸನವೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


16.54 


16.54 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಸನೀಇ 142 
'ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ಬೀಡಲಾಗಿದೆ. 


9.90 


9.87 


9.90 


9.87 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌ಸಂಸನೀಷ'742 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


 ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ ಧಾಗವಹಸದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಗಾತ್ತಗ ಪತ್ತ 


El. 
pio 


TN 7 Fj 


6 


10 


Ti 


77 ರವಾಡ ಹನ್ಸ್‌ ನಷನಗಾಡ 


4702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


pd 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ" ಹೆಬಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಷ 
_ ವಿ೪ ವಿಟ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 


ಶ್ರೀ. ಸೋಲಂಕಿ 
ನಾರಾಯಣ ಎಸ್‌ 


11.87 


1 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೆಶ್‌ಸಂ ಸನ T2 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 "ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


| ——— 
393 ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 


ಮಗಾರಿಗಳೆ]ಧಾರವಾಡೆ ಜೆಕೆ ಹಬ್ಯ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ಕಿಕ್‌ರ 


[ಜ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 


ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ri 


31.86 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ! 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಡೆ ಸಂ 42 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 


4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


347 ಧಾರವಾಡ | ಂದಸಾಢ 


4702-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತು ಪಿಕಪ್‌ 
pi 


ಧಾರವಾಡೆ ಜಿಲ್ರ್‌ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕೆನೆ ಗಿ 
ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 


ಪುನರಸ್ಥಾ: ಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


20.88 


26.88 


ಖೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ 


ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ'ಸೆಂಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


[WET 


395 | ಮಾ! 


ವಾಡೆ ಜಿಪ್ಲೆ`ಹೆಬ್ಬಕ್ಳ ತಾಲನಕನ ಉಣಕರ್‌ 
ದಾಂದಾರ (ಸೈಟ್‌ ಪಂ.) ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶೀ ಸಂತೊಡ ಇ ಇಣ್ಣಗ್‌ರ 


9.95 


ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ ಸ೦:ಸನೀಂ 113 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿಂಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


96 ಧಾರವಾಡೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡೆ 


ಬಳ 


(ಕೇಂದ) 


707-3 


ಬಚಾಂದಾರ (ಸೈಟ್‌ ನಂ.3) ಅತಿವೃಷಿಯಿಂದ 
E) Xa 


ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಕ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಅಮರಗೋಳ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


16.60 


16.50 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೆಶ್‌ಸಂಸನೇಷ7I 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿವಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಶ್ರೀ ಕೆನಜಯರಾಜ ಟ್ರಿ 


16.00 


16.50 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಔದೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌ ಸಂಸ 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 

ತವೆ: ಬೀಡೇ 

ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲ್ಯಾ ಸ. 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕ್ರಸಂ. ಪೆಕ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆತಕ್ಷಾತ್ರ ತಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ೦ಡರ್‌ನಲ್ಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
| 2 4 6 7 8 
398 | ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡೆ 4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು' ]ಧಾರವಾ ಜಿಲ್ಲ `ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ `ತಾಲೂಕನೆ 17.00 
(ಪಶ್ಚಿಮ) ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಅಮರಗೋಳ ಬಾಂದಾರ (ಸೈಟ್‌ ನಂ.) 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
399] ಧಾರವಾಡ ಬಳ್ಳಿ] ಹಬ್ಬಳ್ಳಧಾರವಾಡ|1702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಧಾರವಾಡ `ಜಕ್ಷ`ಹಬ್ಧಳ್ಳ ತಾಲೂಕ 17.00 
(ಪಶ್ಚಿಮ) ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಅಮರಗೋಳ ಬಾಂದಾರ (ಸೈಟ್‌ ನಂ.2) 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
400 | ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ] ಹೌಬ್ಬಳ್ಳ“ಧಾರವಾಡೆ1707-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಧಾರವಾಡ `"ಜಿನ್ಲಿಹಬ್ಧಳ್ಳಿ ತಾರಕ 17.00 
(ಪಶ್ಚಿಮ) ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಅಮರಗೋಳ ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
401 | ಧಾರವಾಡ ಹೌಬಳ್ಳಿ `ನಮಾಗುಂಡ್‌]4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಧಾರವಾಡ  ಜಿಕ್ಲೆ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ" `ತಾಲೂಕೆ 12.00 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿ  ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾದಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
7] ಧಾರವಾಡ | ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನೆವಲಗುಂಡ್‌14702-ಪಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಧಾರವಾಡ 40.00 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಕೋಳಿವಾಡ-ಭದ್ರಾಪೂರ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
403] ಧಾರವಾಡ ಬಳ್ಳಿ ನವಲಗುಂದ |4702-ಪಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳ್ಳ 10.00 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶ್ರೀ ಎಂ ಎಸ್‌ ಸೋಲಂಕಿ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಟ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂತ್ತ 


10 


ವಚ್ಚ 
£) 


12 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ] ಪಗತಿಯ ಲ್ಲಿದ 


ಸಾಗರ 


13 14 


14.77 


9.89 


16.45 


16.45 


16.47 


11.94 


38.98 


9.89 


ರ್ಕ್ಕಾರದೌ ಆಡೇಶ್‌ಸಂಸನೀಷ 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಪೂರ್ಣ 


ಪೂರ್ಣ; 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡರ್‌' 


೦ಡಿದ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


೦ಡಿ: 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌ ಸಂಸನೇಷ 47 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


| ರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌ ಸಂಸನೇಇ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌ ಸಂಸ 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


RY 


78 


ಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ಕು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


pA 
a ct 


Fel 


ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ ಸೆಂ:ಸನೀಇ'142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ಲಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಭಿದಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಗ 


aus 


ಕಾಮೆಗಾರಿಹೆ ಹರತೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದ' | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


CEN ತಾಲ್ಲೂಔಿ] ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಸ್‌ ಕರಕ 1 ಕಾಮಗಾರಿಯ 'ಹಸಹ ಅಂದಾಜಿ ಮೊತ್ತ `'ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲ ಧಾಗವಹಸಿಡ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


14 

ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೌT 70೫014 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


4 5 6 7 


| 2 
Ret | £4 
404 | ಧಾರವಾಡ ನಪಲಗುಂದ್‌ "|1707-ಪಧಾನ ಸಾವಗಾರಿಗಳ  ಧರವಾಡ ಇತ್ತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಳ್ಸಿ 10.00 ಕೀ ಕೀನಿವಾಸ್‌ಕಾಟಪೆ ಸೊರ್ಣಗೂಂಡ 


ದಾರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ 
ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ತಡೇಶ ಸಂಸನೀಷ42 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗೃಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


405 | ಧಾರವಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನವಲಗುರ 4702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು”|ಧಾರವಾಡ ಜಕ್ಷ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನೆ 10.00 5 ಶ್ರೀ ಪಮೋದ'ಸಿ'ಆಲಾಔ 9.95 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಕೋಳಿವಾಡ-ಬೆಂತೂರ ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ i ಪಾಟೀಲ 


ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


406 ಧಾರವಾಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನವಲಗುಂದ 4702-ಪುಧಾನ ಕಾ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬ ತಾಲೂಕಿನ 12.00 kn ಶ್ರೀ. ಆನಂದ ಸಿ ಅಲಾಡಿ 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ-ಮಜ್ಜಿಗುಡ್ಡ ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ | " ಪಾಟೀಲ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


11.90 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 199೧ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವನಾಯಪಶಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇತ್‌ ಸಂಸ 147 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿದಿಯಪಷು 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


987 | Zoರಗೊಂಡಿಡೆ 


ಅಣೆಕಟು ಮತು ಪಿಕಪ್‌ ಹಳಿಯಾಳ ಬಾಂದಾರ ಆತಿವೃಷಿಯಿಂದ 
[A] pr] ಲಟ 


ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47 | ದಾರವಾಡ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ನೆವಲಗಂದ MIS ಗರಿಗಳು ದಾರವಾಡ ಜಳ "ಹಬ್ಬಳ್ಳ ಲಾಕ 10.00 _ ಶಾ ಕಾನವಾಸಡ 


| | 
40S ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕುಂದಗೋಳ 4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಧಾರವಾಡ ಜಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ 10.00 ಶ್ರೀಆರುಣ ಪಿ ಹಂಜಗಿ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ದೇವರಗುಡಿಹಾಳ ಚಾಂದಾರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


9.95 ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿಡೆ [nie ಅಡೆಶ್‌ಸಂಸನೇಇT 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣಿಗಳೆಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಲ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ಸಂಸನೇಪ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯಶಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ಪೀಡಲ್ಯಾಗಿದೆ. 


11.95 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔ 


ವಾಡೆ |1702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಧಾರವಾಡ ಜಿತ ಹುಬಳ್ಳಿತಾಮೂಕೆ 12.00 ಶ್ರೀಸತೇಶ` ಚಂದ್‌ ಆರ್‌ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಮಂಟೂರ-ಬಿಡ್ಸಾಳ ಬಾಂದಾರ (ಸೈಟ ನಂ.1) ಪಾಟೀಲ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 

ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


409 ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾ 


(ಪೂರ್ವ) 


ಕ್ರಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಪಕ್ಕ ಕರ್ಷಿ8 ಕಾಮಗಾರಿಯ"ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ೦ಡರ್‌ ಆಂಗಿಕಾರವಾಡ್‌] ಗಾಗ ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚ] ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
1 2 £) 4 3 6 7 8 9 10 11 
410 | ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ "| ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ]4702-ಪ್ರಧಾನೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳೆ [ಧಾರವಾಡ `ಡಕ್ಲೆ ಹಳ್ಳಿ `ತಾಲೂಕನೆ 1200 ಶ್ರೀ ಆರ`ಎಸ್‌'ಇಣ್ಣಿಗೇರ WS 11.65 1 ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಸೆನೀಇ'142 
(ಪೂರ್ಷ) ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಮಂಟೂರ-ಬಿಡ್ನಾಳೆ ಬಾಂದಾರ (ಸೈಟ ನಂ.2) 'ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
41] | ಧಾರವಾಡ ಸುಬಳ್ಳಿ ಕುಂದಗೋಳ ]8702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಫ ಲ್ಲೆ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ `'ತಾಲೂಕಿನೆ _ ಶ್ರೀ`ಪೆಸಾದೆ`ೆಟ್ಟಿ, 11.95 11.95 7] ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಸನೀಇT42 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಕುರ್ಡಿಕೇರಿ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

412 ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಲ್ಲೆ ಖುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ 11.66 ಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಸನೀಇ 142 
ಗೋಕೂಲ ಬಾಂದಾರ  ಆತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಳ್ಳಿ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ "ತಾಲೂಕ `ಕೋಳಿವಾಡೆ 000 | — 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ 
ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಬಳ್ಳಿ ) } 000 | 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 
ಬಳ್ಳಿ 1)ಶ್ರೀ ಕ ವಿಜಯರಾಜ ಶಟ್ಟಿ 2)3, 8 0.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಅಶೋಕಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ 
ಕುಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ Sear ಬಾಂದಾರಕ್ಕೆ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ 707-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಧಾರವಾಡ ಜಲ್ಲೆ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಪನಗರಡ ಕಾನ 190.00 | ಟಿಂಡರ ಕರೆಯೆವಾಗಿಡೆ "| 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೋಯ್ಲು ಮಾಡುವ 
ಮರು ಪೂರ್ಣಕೊಳ್ಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 
ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು 
ಪುನರುಜ್ಛೀಪನಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಪರ್ಟ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
| 


PN 


[ಕಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ುತಕ್ಷತ್ರೆ ಕ್ಕ ಶರ್ಷಕ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಅಂದಾಜು ಮತ್ತ] ಸಂಡರನಕ್ಷ ಧಗವಹಸದ ಡೆಂಡರ್‌ ಇಂಗಿಷಾಕವಾಡ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
I 2 3 4 3 [) 7 Fi] [] ] 
417 | ಧಾರವಾಡ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜ 200.00 05 ಕ ತತವಕ ಕ ಪಾಯಪ್ಪ 
2)ಶೀ ಜಿ ಓ ರಾಜು ಸ3)ಶ್ರೀ. ನಾಗಂ ಸ್ಪ ಮ ದರ್ಜೆ 
ಪಾಯಪ್ಪ ಅಸ್ಪಗಿ 4)ಶೀ ಗುತ್ತೀಗೆದಾರರು, ಧಾರವಾಡ 
ಮಹಾಂತೇಶ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ 5)ಶ್ರೀ ಸುನಿತ 
ಡೆ 

8 ದಾರವಾಡ್‌ ಹಬ್ಬ ಹಮಬ್ಯ್‌ವಾರವಾಡ| ನಕಾಷ ಘಟಕ ಬೋಜನ ಕರ ESET CEE TERESI ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 

ಥಾರಪಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ) ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಜಯರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ 3)ಕ್ರೀ ಆನಂದ 
(ಪಶ್ಚಿಮ) ಗುಜ್ಜರಿ 4)ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ 
ರಾಂಡೆ 

I SE gon FOS ET EET ಕಾ ಷ್ಲ ಘಟ ಇಮ್‌ fa ಐಕರಕಟ್ಟ ಪಾರ್ಣಗೂಂಡದೆ' ಸರ್ಕಾರದ ಎಡೆ ಸಾನ 
ವಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ ಗಂಜಿಗಟ್ಟ ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

40 | ar ಕಲಘದಗ I707- BAIONT ಧಾರವಾಡ ಕ್ಲ ಕರಘದಗ ಇಮಾ Ee ಸರ್ಕಾರದ ಕದೆಹ್‌ಸಂಸನೇಷ42 
ವರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಪರಸಾಪೂರ ಚಿಕ್ಕೇರಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 4 ಪಕ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
NE . RR | WEE " _ 

I dd ಕಲಘಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ 7 ಹೊಸ ಕರಗಳ ಧಾರವಾಡ `ಜಿಕ್ಷ್‌ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿಪ 16.50 | Terr Aro ಸರ್ಕಾರದ ಆದೆಶ ಸರಸ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ ಚಳಮಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

472 | ರವ ಕಲಘಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ 4702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಘ'ಢಾರವಾಡ ಜಿಕ್ಲ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಮೂಕನ ಶ್ರೀ ಎಮೆ` ಎಫ್‌ ಆಕ್‌ 24.10 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ತಡೌೇಶ ಸಂಸರವ 147 

ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹಿರೇಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
' ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಕೃತಿ ಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಕಲಘಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ 4702-ಪೆಧಾನೆ`ಕಾಮಗಾರಿಗಳು|ಧಾರವಾಡ  ಷಕ್ಷ ಸಾಘನಗ ಇಮಾ ಮ್‌ 995 ಪೋೊರ್ಣಃ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಕ ಸಂಸರ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಬಿ.ಕೆ.ಶೀಗಿಗಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 


ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯಷ್ಠಿಸನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ತಾಲ್ಲೂಕು 


2 
424 ಧಾರವಾಡೆ 


3 
ಕಲಘಟಗಿ 


4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


425 ಧಾರವಾ 


4702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


ಅಂದಾಜು 'ಪೊತ್ತೆ 


ಟೆಂಡೆರ್‌ನಕ್ಲಿ'ಭಾಗವಹಿಸಿದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


೦ಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಮ 


ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪಮುಷರಸ್ವಾ; ಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೆಂಡಾಲಗಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 


8702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಃ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಸೋಮನಕೊಪ್ಪ ಹೊಸ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


22.00 


15.00 


25.00 


15.00 


428 ಧಾರವಾಡ 


FEN ದಗ 


4702-ಪ್ರೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಧಾರವಾಡ `ಜಿಕ್ಲ`ಕಂಘಟಗಿ ತಾಲೂಕ್‌ 
ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


22.00 


429 ಧಾರವಾಃ ಕಲಘಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ 4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಧಾರವಾಡ ಜ್ನ `ಕಂಘಟಗ ತಾಲೂಕ 
ತಬಕದಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಕಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


10.00 


10 
21.40 


14.50 


1 
21.36 


14.41 


ಕಾಮಗಾರಿ ೦: 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ 


12 13 14 


ರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಸನೀಇ | 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯಕಶಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾ ಆದೇಶ ಸಂ:ಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಪಾರ್ಣ si 


ಶ್ರೀ .ಆರ 
ವಾಯ್‌.ಬಂಡಿವಡ್ಡರ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ' 


ಸರ್ಕಾರದ ಅದೇಶ ಸಂಸನೀಇ ಗ | 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿಬಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌ ಸಂಸನೀa TT 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ಕ 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


[A 


ಕ್ರಸಂ ಜಿಕ್ಲೆ 7 ತಾಲ್ಲೂಪ ಮತಕ್ಷತ್ರೆ1೮ಕ್ಕ ಕೀರ್ಷಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `ಟಂಡರನಕ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ 'ಆಂಗಕಾರಷಾಡ | ಗತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ ಹಂತೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
[ 1 pl 3 Fl % [) 7 § 10 i 17 
40 | ಧಾರವಾಡ ಕರಘEಗ ಕಲಘದಗ 4707-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಜಿಫ್ಪ`ಕಘಟಗ ಇಲಾ 15.00 'ದೋಡ್ಡಮೆನ 14.00 3.88 ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ ಸಂಸನೀಇ 11 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಬೈಲಗಂಗೇರಿ-ಜಿನ್ನರ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ § ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
§ | 4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
431 | ಧಾರವಾಡ ಲಘಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ ees ಕಾಮಗಾರಿಗಘುಧಾರವಾಡ ಜ್ಜ ಸರಗ SET ನವರಗ 19.09 1445 | Srrer od ಸರ್ಕಾರದ ಅಡೇಶ ಸಂಸ 142 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ [ಮಡಕಿಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾಷರಿ ಕರೆ y ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪುನರಸ್ಕ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
TT da ಕಲಘಗ ~~ 4702-ಸಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಧಾರವಾಡ ಪಲ್ಲ ಸರಘದಗಿ ಕಾಮಾ 20.00 19.50 19.47 ಮ [ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಸರ 143 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ ಹಿರೇಕರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪುಸರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಏ) ಆಡಿ ವಏನಾಯತಿ ಪೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
HY | dd | ಕoಘuಗ ಕಂಘಟಗ 4702-ಪೆದಾನೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು|ಧಾರವಾಡ ಜಿಕ ಕಲಘಟಗ ಮಾ 12.00 § [ಕೀಚ್‌ ಎಚ್‌ ಮೋಡ್ಗವನ” il.60- 159° | Arr § “Herd SITAR 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಜಿನ್ನೂರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
434 ರ) EN | ~oan 4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ]ಧಾರವಾಡ ಜಿಕ್ಷ ಸರದ ತಾರಾ 2200 | ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಐ.ಕರಿಕಟ್ಟಿ 21.13 2130 |r ಸರ್ಕಾರದ್‌ ತಡೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ತೆಂಬೂರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಚೆ 'ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಗುತ್ತೀಗೆದಾರರು, ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 19996 ಕಲರ 
4ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
435 | ಧಾರವಾಡ ear ಕಲಘಟಗಿ 4707-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ES ಜೆಕ್‌ `"ಕಲಘಟಗ ತಾಲೂಕ 12.00 ನ್‌ ಶ್ರೀಎಚ್‌, ಎಚ್‌ ದೋಡ್ಡವನಿ 11.35 Ta Arno 18 ತಡೇಶ್‌ ಸರನ್‌ 147 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಜಿಗಳಿಕೆರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನಡಿ 


ಅನುಮೋದನೆ Kas; 
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ಕಲಘಟಗಿ 


4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು `|ಧಾರವಾಡ `ಜಕ್ಲ್‌ `ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಬಿದರಗಡ್ಡಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುಷರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


i116 ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ ರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌ ಸಂಸನೀಇ42 


ಸ 


'ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ಏಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


43] | ಧಾರವಾ ಕಲಘಟಗಿ 16.57 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ। ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶೆ ಸೆಂ:ಸೆನೀಇ 142 


ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 


ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


418 | ಧಾರವಾ ಕಲಘಟಗಿ 


4702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿ; 


10.42 | ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ತರೇಕ್‌ ಸಂಸನೀಇ 142 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗೃಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಹಟಕಿನಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 
ಆತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


43 | ಧಾರವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ 


4702-ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 

ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹುಲಗಿನಕಟ್ಟಿ ಜೊಂಡಗೇರಕೆರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


16.56 ೦:ಸವೀಇ 142 
'ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


44 4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ `|ಧಾರವಾಡ ಜಿಕ್ಲ್‌ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಕಾಮಧೇನು ಬಾಂದಾರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 


ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


9.95 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ। ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


441 


4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಧಾರವಾಡ `ಜಿಳ್ಲೆ `ಕಲಘಟಗಿ `ತಾಲೂಕಿನೆ 12.00 | ಶ್ರೀಆರ 11.70 11.63 ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ತಬಕದಹೊನ್ನಲ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಾಯ್‌.ಬಂಡಿವಡ್ಡರ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆ ಸಂ:ಸಬೀಇ 142 
'ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯಶಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


: 


ಕ್ಕಸಂ. ಜಿಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸೆರು pss ಮೊತ್ತ `ಚಂಡರ್‌ನಕ್ಷ ಧಾಗಪನಾಡ ಡರ್‌ ಆಂಗೇಕಾರವಾಡ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಷ್ಸ “J ಕಾಮಗಾರಿಯೆ ಹಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ | ಪಗತಿಯಲ್ಲಿ 
| 
1 2 3 4 6 vi 9 10 I] 12 14 
ON TCT ಕಲಘಟಗಿ '|1707-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ದರಾ ಪ 200 ಕ್ರ ಎರವ 1170 Me pe ಸೆಂಸನೀಇ 12 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಬೆಂಡಾಲಗಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಹಶೀಲದ್ದಾರ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಹಾನಿಯಾದ 1 ಭಾಗದೆ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ : ಕಾಮಗಾರಿ We 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
§ 4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
443 ಧಾರವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ  |1707-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಧಾರವಾಡ ರಾಗ ಇಮಾ 220 ವ್‌ಎಸ್‌ರೇಕ್ಸ 2150 21.43 | Srernೂoಡಿದೆ | ಸರ್ಕಾರದ ಆಡ ಸಂಸರ 2 
| ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಬಗಡಗೇರಿ ಬ್ಯಾರೇಟ  ಆಪಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019) ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
444 | ಧಾರವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ — TT RET E ಹೆಳ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಎಮ್‌ ಕಂಚಿಗೆ 21.30 21.23 ಸೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಸ A 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಸಂಗೆದೇವರಕೊಪ್ಪ ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಸ್ಸಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೆಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿವಾಯತಿ ನೀಡಿ 
« ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
5 ಧಾರವಾಡ | TOPE oon 4702-ಪೆದಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಧಾರವಾಡ ನ ರಗ ಮ Te 2087 50.87 | err Anos ರದ ದೌ Fo 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಮಡಕಿಹೊನ್ನಲ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ಆತಿವೈಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆರ್‌.ವಾಯ್‌.ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಮಸಾಖ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
446 | ಧಾರವಾಡ | FON TTR SEE ಧಾರವಾಡ ೩ ಕಂಘದಗಿ ತಾಲೂಕ ನಿನ್‌ ವಕರಕಟ್ಟಿ 3670 36.57 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಕ ಸಂಸ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಹಿಂಡಸಗೇರಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ಆತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪಮನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಖಾರದ ಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಖ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
447 | ಧಾರವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ 4702-ಪ್ರೆಧಾನ , ಧಾರವಾಡ "೩ಕ್ಲ್‌`ಕಾಘಟಗಿ ತಾಲೂ ತ್ರೀ`ಆರ 10.00 974 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಸ 


LL 


ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


_| 


ತೆಬಕದಹೊನ, ಳ್ಳಿ (ಬಡಗಿಹಳ್ಳ) ಬಾಂದಾರ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಸಾ; ಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ವಾಯ್‌.ಬಂಡಿವಡ್ಡರ 


ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲ್ಯಾಕ್ಷದೆ. 


ಕ್ರಸಂ. ಜಿಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ ಹೆಸರ ಅಂದಾಜು ಂಡರ್‌ನಲ್ಲ`ಭಾಗವೆಹಸಿಡ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗಿಕಾರವಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


3 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊ ತ್ರ 


& 
pid 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹೆಂತೆ ಷೆರಾ ] 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


1 2 3 4 5 6 7 8 
448 


p) 
[el 
2] 


ಕಲಘಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ 4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು `` |ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ್‌ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 12.00 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ರಾಮನಾಳ ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


0.00 ಆದೇಶ ಸೆಂ:ಸನೀಇ 142 
ಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳೆಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


W t 


78 


449 | ಧಾರವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ 120 | T5 | Soprodd | |ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಸ | 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


450 ಧಾರವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ 


4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಕಲಘಟಗಿ `ತಾಲೂಕಿನೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 


1200 42 | dernೂoಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಸನೇ 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


45] ಧಾರವಾಡ ಕಂಘಟಗಿ 4702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 


ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


20.00 | ಶ್ರೀ ಎಲ್‌.ಬಿ.ನೆರಸಾಪುರ 19.60 19.55 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ರ್ಸ್ಕಾರದೌ ಆದೇಶ್‌ ಸಂಸನೇಷ7 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 


ಪುನರಸ್ಕಾಃ ಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47 | ಧಾರವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ 4707-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾವುಗಾರಗಳು 


ಅಣೆಕಟು ಮತು ಪಿಕಪ್‌ 
[3] - 


ಧಾರವಾಡ `'ಚಜಿಕ್ಲ `ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕ 
ಬೆಲವಂತರ ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾದಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


38.92 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸೆಂ:ಸನೀಣ 142 
'ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


48371 ಧಾರವಾಡ | ಕಲಘಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ 4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಈ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


ಶ್ರೀ 


ಶೀ 11.40 a0 | aerrARoಡಿಡೆ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆದೇಶ್‌ ಸಂಸನೀಷ42 
ಎಚ್‌.ವಾಯ್‌.ದಾರವಾಡ 


ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ತಾವರಗೇರಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಸಂ. ಜಿಕ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ [ಕತರ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಂಡೆರ್‌ನಲ್ಲಿ' ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾ ್ರಿಗೆ 2 ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ' ಹಂತ ಷೆರಾ 
| ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
I 7 3 F) ಸ [7 7 § [) I 14 
77 ರವಾ ಕಲಘಟಗಿ r ಕಲಘಟಗಿ  [177-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಧಾರವಾಡ ನತ್ತ ರಗ ಇವ 200 ರ್ಕ .ವಷ ಇಷಟ 7.65 ಸರ್ಕಾರರ ತಡ ARID 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ತಂಬುರ-ತಾವರಗೇರಿ ಬ್ಲಾರೇಜ ಅತಿಷೃಪ್ಟಿಯಿಂದ " ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ | ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ಲಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
455 ಧಾರವಾಡ | ಕಲಘದಗ ಕಲಘಟಗಿ 477-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಧಾರವಾಡ ಜತ್‌ ರಘಟಗಿ ತಾಲ ಕೀ ಎಚ್‌ ಡಸುತಗಟ್ಟ 1039 ಫೊರ್ಣಗಣಂಡಿ ಸಾರದ ಆಡ OTA 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಅಲದಕಟ್ಟಿ ' ಬ್ಯಾರೇಜ ' ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಆನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
450 | GdNಡ ಕಲಘಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ 4702-2d Dimond ರಾಡಿ ಬ್ಲ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಮಾಕಿನ ಪು 29.76 | ZRH AROLN ರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಸ 0 


ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಹುಲಗಿನಕೊಪ್ಪ ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


AT | dad ser ಕಲಘಟಗಿ 4702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು” |ಧಾರವಾಡ  ಜಿಕ್ಸ ಕಂಘದಗಿ ಇವನ 7 ಕ್ರೀಎವ್‌ ಎಮ್‌ ಪಾಟಲ “RAST 1 ಪೆಗತಿಯಲ್ರಡೆ ಸರದ ಆದೌ ಸಂ 10) 
| ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಧೂಳಿಕೊಪ್ಪ ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುಣರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
8 | ಧಾರವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ SE SSN ಷೆಕ್ಲ್‌ ಕಲಘಟಗಿ ಲಾ ಶ್ರ ಎಡ್‌`ಎಚ್‌`ಡೊಡೆ 16.81 ಪೆಗತೆಯಕ್ಲದೆ'ಸರ್ಕಾರದ ಆಡ ಸಂಸ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಓರೇಹೊನ್ನಳ್ಳಿ-ಬಿಸನಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಈ 


ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗೃಪಣೆಗಳೆಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 19990 ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ವೀಡಿ 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


459] ಧಾರವಾಡ | ಕಲಘಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ 4702-ಪ್ರಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ `|ಧಾರವಾಡ ಜಕ್ಲೆ ಸಲಘದಗಿ ಕಾಮೂ 20.00 ರ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಕಲಘಟಕರೆ 10.44 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಕ ಸಂಸ 142 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಹಿರೇಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 


ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುಣರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲ್ಲಾಗಿದೆ. 


ten 
pil 
o 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕಕ್ಷತ್ರ ಪಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು 
1 2 3 4 6 fr 
460 ಧಾರವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ 4702-ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಧಾರವಾಡ ಜಿ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ (ದಾಸಿಕೊಪ್ಪ  )ದಾಸನಕೋಪ್ಪ  ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
461 | ಧಾರವಾಡ ಕಂಘun ಕಲಘಟಗಿ 472- ಐತೆ ನೇರಾವರ ತ್ಲ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಮೂಕೆ 
ಯೋಜಸೆ-ಪುಧಾನ ಗಳಗಿನಗಟ್ಟಿ ಬ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾದಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಮನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
467 | ಧಾರವಾಡ ಕಂಘuN ಕಲಘಟಗಿ 4702  ವಿತ್‌ನೀರಾಷರಿ ಧಾರವಾಡ `ಜಿಕ್ಲ "ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕ 
ಯೋಜನೆ-ಪಧಾನ ಹಿರೇಹೊನ್ಸಳ್ಳಿ (ಹೊಸ) ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯೋಜನೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ 
ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
463 47102- 


Anis irs 
ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹಿರೇಹೊನ್ನಳ್ಳಿ (ಸೈಟ್‌ ನಂ.1 ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ 
ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


Sadik 
ಯೋಜದ 


ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನೆ ಸುತಗೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಹರಿಯುವ ಕ್ಯಾದಗಿ ಸರುವಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ 


ಕೊಳವೆ ಬಾಬವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 


ನೀರಾವರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಬಸವರಸಿಕೊಪ್ಪ ಗಾಮದ ಶ್ರೀ ಹರಿಜನ ಉರ್ಪ 
ದೊಡ್ಡಮನಿ ರತ್ನವ್ವ ಕೊಂ ಬಸಪ್ತಾ ಹಾಗೂ 
ಇತರರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾಬವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 


೦ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿ: 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


೨೦.೦೦ 


8.00 


ಗಶೀ ಎನ್‌ಕರಕಟ್ಟಿ 7) ಎಲ್‌ಜಿ 
ನರಸಾಪುರ 


ಧಾರವಾಡ ಜಳ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂ ಐ 
ಶೀಗಿಗಟ್ಟಿ ಗಾಮದ ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ ಲಕ್ಷಮಣ 
ಲಮಾಣಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾಬವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 


¥ ಧಾರವಾಡ oun ವಕಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
465 FEN ವಿಕಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
406 ಕಲಘಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ ವಿಶೇಷೆ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
467 ಧಾರವಾಡ ಕಲಪೆಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ ವಕ್‌ಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
468 | ಧಾರವಾಡ ಕಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ ವಿಶಕಾಷ್‌ ಘಟಕ್‌ ಯೋಜನೆ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಜಿ.ಬಸವನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಆಡಿಪೆಕ್ಕಸವರ 
ಫಕ್ಕಿರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ ಜಮೀಗಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 


8.00 


ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾವೆಗಾರಿಂಯ ಹಂತ ಷೆರಾ 
| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ] ಪೆಗತಯಕ್ಲಿಡೆ' 

5.00 4.97 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶೆ ಸೆಂ:ಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

69.50 69.47 eR: 

0.00 ಪಗತಿಯಲ್ಲಡೆ 
20.59 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
50.54 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ 


ಬದರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಷಷೋದೆ 


ಯಾಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ 
ಯಾಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಬದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ 
(ಯಾಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ 


TREE 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಕುಂದಗೋಳ-ಶಿರೂರ ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 


ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


i 


ಸಸಂ ಜಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ "ರ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕ 1 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಸರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] `ಪಂಡರ್‌ನಕ್ಷ ಧಾಗವವಿಸಿದ  [ಡಂಡರ್‌ ಸಗಾರವಾದ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ತ ಪಚ್ಚ” ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹಂತ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
1 7 (3 % T 5 [5 i 
469 | ಧಾರವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ ವಿಶೌಾಷ್‌ ಘಟ್‌ ಹೌ ಧಾರವಾಡ "ಇತ್ತ್‌ ಫಗ ಪರ ಬದೆರಿಕಾಮೆಗಾರಿ ತನುಮೋದನೆ 
ಬಿ.ಶೀಗಿಗಟ್ಟಿ ಗಾಮದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ವೆಂಕಪ್ಪಾ [ಯಾಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಲಮಾಣಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾಬವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 
3 ಮು 
A | SE SOTTO ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ `ತಮಾ 2150 | SerRoಡಿದೆ ಸರ್ಕಾ ಶೌಸಂಸನ 42 
ವಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಗೌಡಗೇರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಕಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಬಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳೆಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
TN RET ETT 4707-ಪಧಾನ ನ್‌ ಜಿಲ್ಲ್‌ ಕುಂದಗೊಢ ಇಮಾ 19.91 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಕ ಸಂ 147 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಕೊಡ್ಲಿವಾಡ ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಶಿ ವೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
472 | ಧಾರವಾಡ | ಹಂದಗೋಳ | `ಕುಂದಗೂಢ 4702-ಪ್ರಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಗಘ]ವಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ್‌ `ಕುಂದಗೊಳ್‌ ತಾಮೂಕನೆ 19.9] ಪೋೊರ್ಣ ಗೂಂಡಿದೆ | Lk ಸಂರ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಮುಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಬಿಸಿಬ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಕುಂಡೊ I02-Sd reon [ನಕಾಡ ಜಿಶ್ಲೆ`ಹಂದಗೊಳ4 ಮೂಕ 20.00 19.91 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಡ್‌ಆಡೆ TAT 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ದೇವನೂರ ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
4 | ಧಾರಾ ಕುಂದಗೋಳ ಕುಂದೆಗೊ 4702-ಪೆಧಾನ ed ಜಿಕ್ಲ್‌`'ಹಂದಗೊಳ ತಾಲೂಕ 2688 | Zeros ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆಡೇಕ್‌ ಸಂಸ 42 


ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕ್ರಸಂ 7 ಚತ್ಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಪಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ "ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `'ಟಂಡರ್‌ನಕ'ಧಾಗವಹಿಸಿದ ಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾಡೆ'] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಂಶ ಹಂತ ಷರಾ 1 


£4 
pod 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ | ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದ 


3 4 
ಕುಂದೆಗೋ ಕುಂದಗೋಳ" 


5 


6 7 % ಕ 10 TM 12 73 74 
ಧಾರವಾಡ ಜಿಕ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ `ತಾಲೂಕನೆ 1700 ಶ್ರೀ ಸನತ್‌ 11.95 194 | ಪೌರ್ಣಗೂಂಡಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ಸಂಸನೇಇT92 
ಯರಿನಾರಾಯಣಪೂರ ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


ಪಕ್ಕ ತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕುಂದೆಗೋ ಧಾರವಾಡೆ `ಜಿಲ್ಲೆ' ಕುಂದೆಗೋಳೆ ತಾಲೂಕಿನೆ 2200 |- ಶ್ರೀ ಸುನಿ: 21.90 21.90 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ ಸಂ:ಸನೀಇ 142 
ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ-ಮುಳಗುಂದ ಬಿಸಿಬಿ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪುನರಸ್ಥಾಪಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕುಂದಗೋಳ ]4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


22.00 ಶ್ರೀ ಸುನಿ ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ ಸಂ:ಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ  ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕುಂದಗೋಳ 472-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


ಅಣೆಕಟು ಮತು ಪಿಕಪ್‌ 
ವ 


22.00 21.90 2190 | drrfod ಸ್ಕ್ಕಾರದ ಕಡೇಶ ಸಂಸನೇಇ 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ ಉಮಚಗಿ ಬಿಸಿಬಿ 
ಅತಿವೃಷಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


479 ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ ಕುಂದಗೋ 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


ಧಾರವಾಡ "ಚಳಿ `ಹಂದೆಗೊಳ ಮೂಕ 
ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ ಬ್ಯಾರೇಜ ಆತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುಸರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


12.00 94 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ಸಂಸನೀಷ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ಕು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜದಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


480 | `'ಧಾರವಾಡೆ | ಕುಂದೆಗೋಳೆ ಕುಂದಗೋಳ '1|4702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಯರಿಬೂದಿಹಾಳ  ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


12.00 1154 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಕಡೆ ಕಸಂಸನೇಇ47 

) ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


j 
| CENT ತಾಲ್ಲೂಕು "7 `ಮತಕ್ಷತ್ತ Fi ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಹೆಸರು PS ಮೊತ್ತ] `ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲ' ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ] ಗುತ್ತಿಗ ಮೊತ್ತ ಮೆಚ್ಚಿ ಷರಾ 
\ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
| 
\ 
| 
L 
T 2 3 p) 5 [7 y] § 0) i0 iT 14 | 
481 ಧಾರವಾಡ ನಾ! ಕುಂದಗೋಳ 1702-ಪಧಾನ ಸಾಮಗಾಕಗಘ ಪಾಕ ಜಿಲ್ಲೆ `ಕುಂದಗೊಣ ಮಾನ 12.00 ink ಫಿ ಹೆಂಜಗಿ 12.00 11.95 ಸರ್ಕಾರದ ತಡೆಘೌ ಸಂಸ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ y ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
| | ೃಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 201 ರ ಪತ್ನಿ ತುರ್ತು 
ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನ 
| 482 | ಧಾರವಾಡ | ಕುಂದಗೋಳ ಕುಂದಗೊT SoA ರಗ ರಾ ಜಿಕ್ಲ್‌`ಹಂದಗೊಳ ಲೂ 2200 ಶ್ರೀ ಆರ್‌.ಎಸ್‌ ಆಣಿಗೇರಿ 21.90 21.90 — ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ; ರಾರ nd doses 143 
| | ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಕಮಡೊಳ್ಳಿ ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಪಂ ೦ಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
| ಪಕ್ಕ ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ pen ಸು 
| | |. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜಫಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
| | ಪಾರದರ್ಶಕ pak 1999ರ ಕಲಂ 
4ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, 
| | 
| | 837] ಧಾರವಾ ae TTS ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಧಾರವಾಡ ಜಕ್ಲ ಕಂದಗಾನ ಸಾಮಾನ 27.00 2888 | 2688 |ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ ಸರ್ಕಾರದ`ಆದೇಶ ಸಂಸನೀಣ 147 
| ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಬಿಲೆಬಾಳ ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
} ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
\ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
| | ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
| ಸಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಬಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
484 | ಧಾರವಾಡ | ಕುಂಡೊ SoS N-Sd RRONE ಧಾರವಾಡ ಜಿಕೆ ಕುಂದಗೋಳ ಲ 00 ಸೋಲಂಕಿ 12.00 94 SrA ಸರ್ಕಾರದ ಡೆೇಶ ಸಂಸ A 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಸಂಶಿ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಃ ನಾರಯಾಣ ಎಸ್‌ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
| ಭಾಗದ ಪುನಃ ಸರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
| ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ | 
| ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ cd 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯಪಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
sl ಧಾರವಾಡ | ಕುಂದಗೋ SRT NT SONS ರಡ ಜಿಕ್ಲೆ`ಹಂದಗಾಢ ಲಾಕ 10.00 ) 10.00 96 |] ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ ಸಂಸರ 147 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ತಿಮ್ಮಸಾಗ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
| ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
\ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜವಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
H ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿಣಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
| 4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
| ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
486 | ಧಾರವಾಡ ಕುಂದೆಗೊಳೆ |] So ಪಾ ಸಮಾನ್‌ ಹ ಜಿಕ್ಲೆ'ಕಾಂದೆಗೊೋಳ ತಾಲೂಕನ ಪಣ್ಣಿ 12.00 ಆರ್‌ಎಸ್‌ e 12.00 NIT Aer ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆಡ ಸಂಸರ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
| ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
| ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
| ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
| 4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
| ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡ. 


36 


ಕ್ರಸಂ. ಕ್ಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆತಕ್ಷೇತ್ರ ಪಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಟೆಂಡೆರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಷೆಚ್ಚೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತೆ ಷರಾ 1 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಔದೆ 
1 2 3 3 


ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ ಸಂ:ಸವೀಇ 142 
'ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯಶಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


p3 


ರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ಸಂಸನೀಷ 142 
ಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


tL 


PAW 
Ek 


2 


ರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌ಸೆಂಸೆನೇಇ42 
ಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 


be 


4 5 6 7 
487 | ಧಾರವಾಡ | ಕುಂದಗೋಳ ಕುಂಡಗೊಳ14702-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ |ಧಾರವಾಡ ಜಕ್ಲ್‌ ಕುಂದಗೊೋಳ ತಾಲೂಕ 17.00 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಜಿಗಳೂರು ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
488 | ಧಾರವಾಡ | ಕುಂದಗೋಳ ಕುಂದಗೋಳ |4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ್‌ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ 32.00 ಶ್ರೀ ಸುನಿತ ಹೆಗ್ಗೆ 31.86 31.86 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಮಾಸ್ತಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ 
ಭಾಗದ ಪುಷರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ g 
489 | ಧಾರವಾಡ | ಕುಂದೆಗೋಳೆ ಕುಂದಗೋಳ |4702-ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಛಬ್ಬಿ 3500 | ಶ್ರೀಸುನಿತಹೆ್ಗೆ 3484 3444 ಪಾರ್ಣಗಾರದದೆ | 
ಯೋಜನೆ-ಪಧಾನ ಏತ ನೀರಾಷರಿ ಯೋಜನೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ಲಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
x ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
490 ು 


[2S 
ee! 


ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ ವಿಕಾಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ನಿಂದೆಗೋಳೆ `ತಾಲೂಕನೆ`ಮಳಲಿ-ಹೊಸ್‌ಟ್ಟಿ 150.00 |e aT eಯೌಲಂಗೊಡ | ಮಹಾಂತೇಶ ಇ; 115.66 0.00 
ಮಧ್ಯೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ 2)ಶ್ರೀ ಕೆ ಆಶೋಕಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾಮಖೆಟ್ಟಿ 
ಹತ್ತಿರ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಿ. ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ 
ಶ್ರೀ ಸುನಿತ ಹೆಗಡೆ 
497" ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೊಜನೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂ ಠೊಟ್ಟಗವಾಡ | 3000 ಶೀ ಬಸವರಾಜ ವ ಪರಾಂಡೆ ಶ್ರೀ 'ಪೆರಾಂಡೆ 54,70 5470 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಕೊಂಕನಕುರಹಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯೆ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ 2)ಶ್ರೀ ಎಯ್‌ ಆಯ್‌ ಲಂಗೋಟಿ 
ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ 3)ಶೀ ಅಶೋಕ ಎಸ್‌ ಹಸರಂಗಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಶ್ರೀ ರವಿ ಚಂದ್ರಮಪ್ಪ ಪೂಜೆರಿ 
37] ಧಾರವಾ ನಷಲಗುಂದೆ ನವಲಗುಂದ 1472- ಹೊಸ್‌ ಕರಗಳ ಧಾರವಾಡ "ಜಿಲ್ಲೆ `ನವಲಗುಂದ್‌ `ತಾಲೂಕಿನೆ 500 A ಶ್ರೀ.ಪಶಾಂತಗ್‌ಡ್‌ಪಾಟೀಲ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಕದೇಶ್‌ಸಂಸನೇಷ42 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ ಶಿರೂರ ಬಿಸಿಬಿ (ತುಪ್ಪರಿನಾಲಾ) ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
493 ಧಾರವಾಡೆ ನೆವಲಗುಂ ನವಲಗುಂದ 4702- ಸ ಕರ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದೆ ತಾಲೂಕಿನೆ 22.00 ಶ್ರೀ ಎ.ಐ.ಲಂಗೂಟಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸೆಂ:ಸನೀಇ 142 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ ಅಮರಗೋಳ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


| ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಆಧಿದಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


| 


ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕ ] ಕಾಮೆಗಾರಿಯ` ಹೆಸರು § ಅಂಡಾಜು'ಮೊತ್ಪ] ಟೆಂಡರ್‌ನ್ಲಿ ಧಾಗವಹಿಸಿದೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ವೆಚ್ಚ ಾಮೆಗಾರಿಯ ಪಂತ ಷೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 5 6 ¥ i 12 14 
ik 'ನವೆಲಗಂE I ವ [ ಜತ ನಷಾಗುಂಡ ತಾಲೂಕನೆ`ಚಿಣ್ಣಿ 12.00 IT.66 ಮೊರ್ಣಗೊ ಸರ್ಕಾರದ ತಡೇಶ್‌ಸಂಸನೇಷ' 142 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳೆಲ್ಲಿ 
| ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿಟಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
495 | ಧಾರವಾಡ | ನವಲಗುಂದ ನವಲಗುಂ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಧಾರವಾಡ ಜಿಕ ನಮಷಾಗಂದ ಇಪ 37.00 ಶ್ರೀ ಎ. ಲಂಗೊಟಿ 36.21 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಸರ 142 
| ' |ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - ಭದ್ರಾಪೂರ  ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 


ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 


ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಸರ 147 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೊರು 20 ನೇ 
ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


9,96 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


496 [ನ್‌್‌ ನವಲಗುಂದ ನವಲಗುಂದ [4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ |ಧಾರವಾಡ ಪಕ್ಸ ನವನಗಾಡ ಇಮಾ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - ಅಯಟ್ಟಿ ಬಿಸಿಬಿ (ತುಪರಿನಾಲಾ) 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 

ಪುನರಸ್ನಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


[Herod ಆದೇಕ ೫oxeen 147 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 


WT | ds ನೆಷೆಲಗುಂದೆ ಸವೆಲಗುಂದೆ `[7702-ಸನಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಧಾರವಾಡ ನಕ್ಷ ನಮಾಸಾರ ನಾ 37.00 ಎಚ್‌ ಚ್‌ ಕೋನರಡ್ಡ 3590 | ZrrrArodd 


ಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಚಿಲಕವಾಡ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಪಕ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


11.56 —1 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸ್ಕ್ಕಾರದೌ ತಡೆ ಸಂಸ 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಖಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 19990 ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


498" ಧಾರವಾಡ | ನವಲಗುಂದ `ನೆವಲಗುಂ 177-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಧಾರವಾಡ ಜೆಳ್ಗ್‌`ನಷಾಗುಂದ್‌ ತಾನ 


ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - ಮೊರಬ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೆಶ ಸಂಸನೇಣ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಐಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ವೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡ ಲ್ಯಾಗಿದೆ. 


9.91 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


4702-ಪೆಧಾನ ಕಾವುಗಾರಿಗಳು |ಧಾರವಾಡೆ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ `ತಾಲೂಕೆ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಬೆಳಹಾರ ಬಾಂದಾರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಹುನರಸ್ಥಾಪಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


499 ಧಾರವಾಡ ge ನಮಾಗುಂಡೆ 


(MSS 


ಕಸೆಂ.17 ಜಿಕ್ಲೆ ತಾಲ್ಲಾಹ | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಪಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು 'ಪೊತ್ತ ೦ಡರ್‌ನಳ್ಲ`' ಭಾಗವಹಿಸಿದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


\ 2 3 4 ಸ [5 7 [3 [) 73 
0 SISA Tao ನವಲಗುಂದ |4702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು"|ಧಾರವಾಡ ಜಿಕೆ `ನೆಷಲಗುಂದ "ತಾಲೂಕ ಪಪ್‌ ಆರಾ ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಔಡೆ ಸರ್ಣಾರದ ಕಡತ ಸರಸರನೇ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-ಸಾಸ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದರ್ಜೆ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಮುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ದಾರರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
501 | ಧಾರವಾಡ | ನಷಲಗುಂಡೆ ನವಲಗುಂದ ವಿಶೇಷ್‌ ಘಟಕ" ಯೋಜನೆ ನವಲಗುಂದ `ತಾಲೂಕನ್‌'ನೆಷಲಗುಂದ'ಗಾಮೆದೆ ಶೀ ಎಯ್‌ ಆಯ್‌ ಲಂಗೋಟಿ '|ಕೀ ಹೆಚ್‌. ಐ'ಹೆಂಚನಮನಿ TH Tಾರವಾಡನ್‌ 


ಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ 2)ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌. ಐ. ಹಂಚಿನಮನಿ 
ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ರಸ್ತೆಯ 


ಅಂಬಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


27 ದಾರವಾಡ] ನಷಗುಂದೆ ನಷಲಗುಂದೆ ವಿಶೇಾಷ್‌ಘಫಟಕ ಯೋಜನೆ ನಷಲಗುಂದ ತಾಲೂಕ ಚಲಕವಾಡ'ಗ್ರಾಪುಡ ಶ್ರೀ ಎಚ್‌ `ಎಜ್‌ಕೋನರಡ ಶ್ರೀ ಕೋನರಡ್ಡ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔ 
ಹುಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ 2)ಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣ ಪಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ 
ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 
ವ 


ನವಲಗುಂದ 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನೆ ಚಿಲಕವಾಡ ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀ.ಶಿವಾನಂದ 
ಚಲವಾದಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಗಶೀ ಬಸಷರಾಜ `ವ್‌ಪರಾಂಡ್‌" 
2)ಶ್ರೀ ಎಚ್‌ ವಿ ಯಾದವಾಡ 3)ಶ್ರೀ 
ಹೆಚ್‌. ಐ. ಹಂಚಿನಮನಿ 4)ಶ್ರೀ 
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಣ ಬಾದಾಮಿ 5)ಶ್ರೀ 
ನಾರಾಯಣ ವೆಂಕಠರೆಡ್ಡಿ ಕೊಣರೆಡ್ಡಿ 


ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌. ಐ. ಹಂಚಿನಮನಿ 


50% ನ್‌ ನೆಷರಗುಂದೆ 


304 ಗದೆಗೆ ಗದಗೆ ಗದಗ ಇತ್ಲೆ 'ಗದೆಗ ತಾಲೂಕ `ಚಟಗೇರಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಾಂದಾರ 


ಪುನರುಜ್ದೀವನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬದರ ಹಮಗಾರಿ 
ಅಸುಮೋದನೆಯಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆ 
ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 


505 ಗದಗ ಗದಗೆ 


4 
[2 
Fo) 
© 
Fl 
© 


ಗದಗ ನೆ 


ಗದಗ ಜಕ್ಲ್‌ಗಡೆಗ ತಾಲೂಕನೆ`ಕಳೆಗಿನೆಹಾಳ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ 
ನ 


ಪುನರುಜ್ದೀವನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬದೆಲಿ ಕಮೆಗಾರಿ 
ಆನುಮೋದನೆಯಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆ 
ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಗದಗ ತಾಲೂಕ್‌ ಕುರ್ತಕೋಟಿ 


( 


ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಸೈಟ್‌ ನಂ-5) 


ಸಥ ಸವಗ ಸವಗ ಗರ ಸರಪ್ಪ ರರ D5 | ಕರ್ತಕೋಡ 


ವೆನುಕುಮಾರ ರೆಡ್ಡಿ ಆಲ್ಲೂರು 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ 


507 ಗದಗ ಗದಗ ಗದೆಗೆ ಷೌಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಗದಗ ತಾಲೂಕ್‌ ಕುರ್ತಕೋಟಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


( ಸೈಟ್‌ ನಂ-6) 


ಕೀ ಎಮ್‌ ಟಅಷಾ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 


ಗಶ್ರೀ ಎಚ್‌ ಎರ್‌ ನಾಯ್‌ 7ಕ್ರೀ 
ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ವಾಯ್‌ ಬಜಂತ್ರಿ 3)ಎಮ್‌ 
ಟಿ ಲಮಾನಿ 4)ಶ್ರೀ ಸುರೆಶ ಎಸ್‌ 
ಕನಮೆಶ್ನರ 5) ವಿಜಯಕುಮಾರ 
ಎಸ್‌ ಪೂಜೆರಿ 6)ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆ 
ಗಾಡಿವಡ್ಡರ 


508 ಗದಗೆ ಗದೆಗೆ ನೆಕಗುಂಡೆ ಇಷ ಘಟಕ ಯೋಜಸೆ ಗದೆಗ ಜಿಲ್ಲೆ ೀಣ ತಾಲೂಕ `ಯಾವೆಗೆಲ ಶ್ರೀ `ದಾಸೆಪ್ರೆ'ಎನ್‌`ಎಚ್‌'2) `ಶ್ರೀ ''|ಶೀ ಪೆಂಡೆಲಿಕೆ ಎನ್‌ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡರೆ] 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಎಮ್‌ ಟಿ ಲಮಾವನಿ 3)ಶ್ರೀ ಪಮ್ಮಾರ 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪುಂಡಲಿಕ ಎನ್‌ ಪಮ್ಮಾರ 4)ಶ್ರೀ 
ಪರಶುರಾಮ ಆರ್‌ ಪಮ್ಮಾರ 5)ಶ್ರೀ 
ಏಚ್‌ ಎಮ್‌ ಪಾಯಕ 
0% ಗೆಡೆಗೆ ಗದಗೆ ನರಗುಂದೆ ನಿಕೇಷ ಘಟಕ ಗದಗ ಜಿಕ್ಲೆ ಕೋಣ`ತಾಲೂಕ್‌' ಹೊಳೆಆಲೂರ 50.00 105 ಪಾಲಸಾಬ'ಎಸ್‌ವೈರಾಗಿ 55 ತರಣಬಸೆಪ್ಪೆ ಎಮ್‌ ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ 


ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಚಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


2)ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಗೌಡ ಬಿ ಪಾಟೀಲ ಭಾವಿ 
3)ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಎಮ್‌ ಭಾವಿ 
4)ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡ ವಿ ಪಾಟೀಲ 


ತಾನನ 


ಕಸಂ ಜೆ ನಾವಗಾರ ಪಸರ ತಂದಾಮ'ಮೊತ]  ಔಂಡರಕ್ರ ಗ ಜಾಡರ ತಂಗರವಾರ | ಗಗ ಪಪ್ಪ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
I 2 3 6 7 F [) [0 I 
510 ಗೆದೆಗೆ ಗದಗ ಜಿನ್ಹಾ'ಗದೆಗ ತಾಲೂಕ ಸಾರದುರ 4000 1೧5 ಬಸವರಾಜ ಎಸ್‌ ಕಾಗೂ [ಶೀ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್‌ 10.80 40.80 
ಗಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 2)ಶೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ |ಕೂಗೂ 
(28438) 
51 ಗೆ ಗ ಜಿಲ್ಲಾ`ಗದೆಗ ತಾಲೂಕ್‌ ಹಾತಲಗ್‌ರ 40.00 [ಶ್ರೀ ಎಚ್‌`ತಮ್ಮಪ್ಪ ಕೀ ಪಡ್‌ ಕ ವಸ್‌ ರಂಗಪ್ಪ 3719 0.00 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ' ರಂಗಪ್ಪ 
2- ಗದಗ ಗವಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ`ರಹಟ್ಟ ತಾಲೂಕ ಹೆಮ್‌ 20000 ಕೊಣವಷಾಕ ತಕ ಅತಾಡಷಾಕ 185.34 0.00 
ಸಾಸಲವಾಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ 2)ಶೀ ಗುರಪ್ಪ ಎಸ್‌ ಕುರ್ತಕೊಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ, 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ಕಂ ಬಿಡ್ಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 3)ಶೀ ಕೆ ವಿಜಯರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ 
OE ದಗೆ ಸರಹಟ್ಟ ಕರಹಣ್ಹ ಪಧಾನ ಗದಗ ಪರಪ್ಪ ಮಾನ ಸಗಹ್ಥಾ 140000 | 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡಿ ವಡವಿ ಹೊಸುರ ಕೆರೆಯಿಂದ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರು 
ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
514 ಗೆದೆಗಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ § ಶಿರಹಟ್ಟಿ 4702 ಏತ ನೀರಾಷರಿ ದಗ `ಜಿಕ್ಸ ಶಿರೆಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆಬ್ಬಾಳ 50.00 7 ಕ್ರೀ ಸರತೆ ಕ್ಯಾದೆಗಿಹ್ಸ್‌ 7 ಶೀ] ಸುರೇಶ ಕ್ರಾದಗಿಹಳ್ಳಿ 44.61 0.00 
ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹೇಂದ್ರ ಮುಂಡವಾಡ ಯರಿಬಸವನಗೌಡ ಪಿ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
[ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗೆದೆಗ ಜಿಕೆ `5ರಹಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆಬ್ಬಾಳ 50.00 ) ರೀ ಸುಕೇತಕ್ಕಾದಗಹ್ಗ್‌ 75 ಸಕತ ಕ್ಯಾಡೆಗಿಹಳ್ಳ 43.50 0.00 
ಗಾಮದ ಲಲಿತಾ ಹಾಲಪ್ಪ ಮುಂಡವಾಡ ಯರಿಬಸವನಗೌಡ ಪಿ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಶರಹಟ್ಟ 407 ವತ ರಾವರ ಗದಗ ಜಿಕೆ `ರರೆಹಟ್ಟಿ "ತಾಲ್ಲೂಕು, ರರಹಟ್ಟ 20.00 | 
ೀಜನೆ ಗಾಮದ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್‌ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಶರಹೆಟ್ಟಿ ಗಿರಿಜನೌ ಇನ "ಸಾಜ ಗದೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿರಹಟ್ಟಿ `` ತಾಲೂಕ ಕಕಲಾಷೂಕ 40.00 ಶೀ ಬಸವರಾಜ ಗುಜರಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಗುಜರಿ 37.26 8.08 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ 2)ಚಂದೆಕೇಕರ ಎಮ್‌ ಕಥಿಧೀಕೆಟ್ಟರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 3)ಸೊಮರೆಡ್ಡಿ ಎಮ್‌ ಗೋಕಾವಿ 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಯೊಜನೆ H] ಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕನೆ ಮೆಜ್ಞೂರೆ `ತಾಲೂಕಿನೆ 8.00 1)ಶೀ ಸಿ ಕ ಹುಡೆದ 2)ಶೀ ಮಂಜುಕಿರಣ ಪಾಟೀಲ 4.46 3.08 
ದೇವಪ್ರ ಚಂಚಪ್ರ ಪೂಜಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜುಕಿರಣ ಪಾಟೀಲ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
ರೋಣ 3 `ಯೋಜನೆ ಗೆದಗ ಜಿಲ್ಲಾ "ಕೋಡ್‌ ತಾರೂ"ಪೈರಾಪಾಕ 100.00 ಶಕ ಆಶೊಕಕುಷಾರ ತಟ್ಟಿ] ಕ ಆತೌಕುಷಾರ 93.85 0.00 
ಗ್ರಾಮದ ಬಾಂದಾರ ಸುಧಾರಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ, 
ಕೋಣ ಯೌಣನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ``'ಮುಂಡರಗಿ "ತಾಲೂಕ 40.00 |15ೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಎಮ್‌ಹ್ಗ್‌ರ' 7ರ ಲಕ್ಷಣ 'ವ'ನರಾಷಾರ| 373 3824 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಸಿಂಗಟಾರಾಯನಕೆರೆ ಗಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿ ನರಸಾಪೂರ 3)ಶೀ 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ೧ಂಗಪ್ಪ ಈ ಕರಿಕಟ್ಟಿ 4)ಜಗದೀಶ ಜಿ 
ಹಾರೊಗೇರಿ 
ನರಗುಂದ ಸ್‌ ಯೊಜನೆ ಗದಗ" ಜಿಲ್ಲೆ `ನರಗುಂಡ ತಾರೂೂನ ಬನಹ್ಟ 12.00 | ಸ ಬ ಸೋಮನಗ್‌ಡರೆ ಕಸಬ 11.20 11.20 
ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹನಮಪ್ಪ ತಳವಾರ 2)ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಾದಾಮಿ 3)ಪತಿಶಾ |ಸೋಮನಗೌಡರ 
(ಪೂಜಾರ) ರೈತರ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ:86/6 ಶೇಶು ಶೆಟ್ಟಿ 4) ಸಂಜೀವ ಬಿ 
ಮತ್ತು 86/01 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಿಯ ನಾಲಾ ಕುಮಾರ ನವಳಳ್ಳಿ 
ಮೂಲಕ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕಸ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತಕ್ಷತ್ರ ಕ್ಕ LYS ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಪೊತ್ತ್ಗ `'ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ” ಚಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
| 
] z E) 4 3 [7 7 [] [] 10 1 12 14 

Ky) ಹಾಷೇರ ಹಾನಗಲ್‌ ಹಾನೆಗಲ್‌ 4702 ಹೊಸ್‌ ಕರೆಗಳ ಹಾವೇರ`ಜಕ್ಲ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 40.00 ವ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಹೆಕ್ತಾಳ 38.90 3850 | ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೇಶ ಸಂಸನೀಇ'142 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನೆಲ್ಲಿಕೊಪ್ಪ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಪಿನಕಟ್ಟಿ ರಿ.ಸ.ಸಂ. 31ರ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 

§ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

73 ಹಾವೇರಿ ಹಾನಗಲ್‌ ಹಾನಗಲ್‌ 4702 ಹೊೌಸ್‌ಕರೆಗಳ ಹಾಪೇರ "ಜನ "ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 10000 [ಶೀ ಕ ವಿಜಯರಾಜ್‌ ಟ್ಟ 7) 5 ನಿಜಯೆರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ 56.07 607 | drrr No 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕುಮಾರ ಹತ್ತಿಕಾಳ 3)ಶಂಕರಪ್ಪ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಡ್ಡನಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಆರ್‌ ಹಾದಿಮನಿ 

74 ಹಾವೇರಿ ಹಾನಗಲ್‌ ಹಾನಗಲ್‌ 4702- ಹೊಸ ಕರೆಗಳ ಹಾವೇರಿ "ಜಳ ಹಾನಗಲ್‌ `ತಾಲೂಕನೆ 40.00 ಶ್ರೀ ಜಿ ಎನ್‌ ಅಮಾಣಿಕ್ರೀ 67.02 PON ETS eT 

| ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆಲವರಕೊಪ್ಪ ಕುಮಾರ ಹತ್ತಿಕಾಳ 3)ಶಂಕರಪ್ಪ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಆರ್‌ ಹಾದಿಮನಿ 

5757 ಹಾಷ್‌ರ ಹಾನಗಲ್‌ 407- ಹೊಸೆ ಕರೆಗೆ ಹಾಪೇರಿಜಿಕ್ಷಹಾನೆಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನ 2500 | 24.09 2409 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆರತ ಸಂಸೆನೇಇ72 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶ್ಯಾಡಗುಪ್ರಿ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

57 ಹಾರಿ ಹಾನೆಗಲ್‌ 4702 ಹೊಸ್‌ಕರೆಗಳ ಹಾಷೇರಿ”ಜಿಕ್ಲ`ಹಾನೆಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 300 ಶ್ರೀ ನವೀನನಮಾರ್‌” 2994 ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಸನೀಇ2 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಾಳೂರು ಹೆರೂರ 'ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

೧27 ಹಾವೇರಿ ಹಾನಗಲ್‌ ಹಾನಗಲ್‌ 4702- ಹೂಸ ಕರ: [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 10.00 - ಶ್ರೀ ಕ ಡಿ ಗಾಜೀಪೂರ ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ ಸೆಂ:ಸನೀಇ 142 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗುಡಗುಡೆ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

8] ಹಾಪೇರಿ ಹಾನೆಗಲ್‌ ಹಾನೆಗೆಲ್‌ 4702 ಹೊಸೆ ಕೆರೆಗಳ ಹಾವೇರಿಜಕ್ಲಿ`ಹಾನೆಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 250 ಶ್ರೀ ವೈ ಅರ್‌`ರಂಗಪ್ಪೆ 23.89 2389 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಸನೀಇ42 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯಳ್ಳೂರು ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ನೀವನ 

ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
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ಮಕಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿರ್ಷುಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು § ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] ``ಟೆಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ ಧಾಗವಹಿಸಿದ' ರಾ § 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
I 7 3 p] § £7 17 
79 ಹಾಷೇರಿ ಹಾನಗಪ್‌ ಹಾನೆಗ್‌ NT FR FON ಶ್ಲ `ಹಾನಗರ್‌ ತಾರಾ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 
ವಿರ್ಮಾಣ-ಪುಧಾನ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಲಕೇರಿ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಜ್ಞೀವನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
§ ಪೆಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿವದಿಯಮ 1999ರ ಕಲ 
§ 4) ಆ 'ಯತಿ-ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
530 ಹಾವೇರಿ ಹಾನಗಲ್‌ ಹಾನೆಗರ್‌ 40rd Fon ಹಾನೆಗೆಲ್‌'`'ತಾಲೂಕನಲ್ಷೆ 1745 | Arrnೂoಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಾಪಲಕೊಪ್ಪ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ದೀವನ 
4(ಎ) ಅಡಿ ನ ನಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದೆ : :ಡಲಾಗಿದೆ. 
ಹಾವೇರಿ ಹಾನಗಲ್‌ 4707 ಕರಗ 


ನಿರ್ಮಾಣ-ಪೆಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹಾವೌರಚಕ್ಲಹಾನಗರ್‌ ಇಲಾ 
ಅತಿವೃಷ್ಥಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಸನಾಬಾದಿ 
ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜೀವನ 


Se 


28.18 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 


ಹಾನೆಗಲ್‌ `ತಾಲೂಕನಕ್ತ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೆಳಪತ್ತಿ 
ಕೆರೆಯ ಪುಸರುಜ್ನೀವನ 


19.49 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


7ನೇ 147 


ಸನಿ 


೭ಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ "1: ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಸ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಪ `ಒನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಎ! ಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ಎ 
ಅನುಮೋದನೆ : 


ಸರ್ಕಾರದ EAC 
ಮಸಾವಿ 201: ೫ ಳೂರು 20 ನೇ 


ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2೧') : ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಪ್ಕೃತಿ ವಿಕೂ * 3 : ಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ೫." 5 ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ -: : ::ಮ 1999ರ ಕಲಂ 


4(ಎ) ಅಡಿ ವ”: ಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ೭ ಗದೆ 


ಹಾವೇರಿ ಹಾನಗಲ್‌ 07 ಹೊಸ ಕರಗಳ ಹಾವೇರ "ನಕ್ಲಿ ಹಾನಗರ್‌ `ಾಮಾಕನಪ್ತ ಅದೆ! " ನನ 
' [ನರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನೆಲ್ಲಕೊಪ್ಪ ೫ 1ಇರು 20 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ರಿ.ಸ.ನಂ. 13 ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 201% * :'3ದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪ: ೫. ಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾವಃ ನ೧ಗಹಣೆಗಳಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಟಿ. $ 3 1999ರ ಕಲಂ 


£ ಒಡಿ 


« ದವೆ ನವ ಡೆ 
ಅನುಮೋದನೆ ನಿ: ೨ ಗಿದೆ. 


ಹಾನಗಲ್‌ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ |ಹಾಷೇರ ಚಿತ್ತೆ ಹಾನೆಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಕ್ಷೆ 


ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಿರೂರು 
ಹಿರೆಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ನೀವನ 


ಕ್ರ ಕವನಷಾಕ 
ಸೋಮಶೇಖರಪ್ಪ 
ದೇಶಮುಖ್‌, 


ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ೭ "ಎನಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ *: $ ರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜ-: ಸ5ಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 


ಛ 
ಶ" 1990ರ ಕಲಂ 


ಪೆತಕ್ಷೇತ್ರ 1ರಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ `ಕಾಮಗಾರಿಹ'ಪಸರ ಅಂದಾಜು ಪೌತ] `'ಚಂಡರ್‌ನಕ್ಲ ಧಾಗವಓಸಿಡ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೇಕಾರವಾ ರತ್ತಿಗ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚ ಕಾಪುಗಾರಿಯ ಪತೆ ಷೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3 4 E [ 7 [ [) 7 [a a I 
ಹಾನೆಗಲ್‌ ಹಾನಗಲ್‌ |4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಹಾವೇರಿ ಜಲ್ಲೆ" `ಹಾನೆಗರ್‌ `ತಾಲೂಕನ್ಲಿ 300 ಶ್ರೀ ಪ`ತರುಮತೇಶೆ. 25.14 000 ಪ|ರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಸನೇಇ7 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಾಗರವಳ್ಳಿ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಹಾನಗಲ್‌ ಹಾನಗಲ್‌ 472-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿ|ಪಾಪೇರ `ಜಿಕ್ಲೆ`ಹಾನೆಗಲ್‌ "ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 50.00 | ಶ್ರೀ ಸವೇನಕಷಾರ 48.53 4853 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೊಂಕಣ ಹೆರೂರ 
ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಸ್ಟೇ ತ್ರ; 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಹಾನಗಲ್‌ ಹಾನಗಲ್‌ 477-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಹಾಪೇರಿ ಡಕ್ಲೌ `ಪಾನಗಲ್‌ `ತಾಲೂಕನಲ್ಲ 20.00 17.16 847 ರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಸ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಕರವಳ್ಳಿ ಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ 
4 ತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಹಾನಗಲ್‌ ಹಾನಗಲ್‌ 4707-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗೆಳು"`|ಹಾಪೇರಿ ` ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನೆಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 10.00 | 995 95 ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಸನೀಇ 2 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಿರೆಹುಲ್ಲಾಳ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಸೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಹಾನಗಲ್‌ ಹಾನಗಲ್‌ 4707-ಪ್ರಧಾನ ಕಾವೆಗಾರಿಗಳು`|ಹಾಪೇರಿ ಜಿಕ್ಲ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 10.00 | ಜಿಎಸ್‌ ಅಮಾಣಿ” 9.13 9.13 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ ಈದೇಶ ಸಂಸನೀಷ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯಲವಟ್ಟಿ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಏಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಹಾನೆಗಲ್‌ ಹಾನಗಲ್‌ 4702-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಹಾಪೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನೆ 2000 ಶೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಡ ಕೇಖಿಪ್ಪೆ 19.37 1937 | Zorrnೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೆೇಶ್‌ಸಂಸನೀಇ 2 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ದುಮ್ಮೇರ, ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ಏಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಸ] UTE | ಮಾಕ್ಷಿತ್ತ ರ್‌ ಶರ್ಷಕ ಕಾವಗಾಕಿಷ ಪ್‌ ತಂದಾ ಪಾತ] ಕಂಡರ ಧಾಗವನಾದ ರಡರ್‌ ಆರಗಕಾರವಾದ TO ಗಾರ್‌ ಪೆರಾ 
; ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
| ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡ್‌] ಪಗತಿಯಶ್ರಡೆ 
I p) 3 4 [7 7 3 [] [1 [E [El ಇ 
54] ಹಾವೇರಿ ಹಾನೆಗರ್‌ ಹಾನೆಗಲ್‌ 4702-ಪ್ರಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು|ಹಪಾವೌರ ಜಪ ಹಾನರ್‌ ತಾಲೂಕಿನ್ಟ್‌" 15.00 ಕ ಶ್ರೀ ಷೈ'ಆರ್‌ಕಂಗಪ್ಪಾ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ತಡೆ ಶರ 
| ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಾಸನ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ 
| | - ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
| ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
Fr f - 4ನ) ೮8 ವಿನಾಯತಿ ನಔ 
| ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
kl | ಭಂ 
| 547] ಹಾರಿ ಹಾನಗರ್‌ | ಹಾನ್‌ 4702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು `|ಹಾಪೌರ  ಡ್ಸ ಹಾನ್‌ ನಾ 10.00 ಶ್ರಿಸಂಘೋಷ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೆಶ್‌ಸಾಸಗ 
[i ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ  ಕುಸನೂರು ಟಿಕೋಜಿ, 2018 ದೆಂಗಳೂರು"20 ನೇ 
| ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಕೆರೆಯ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆಯ ದ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
| | ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
i § ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
|; ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಸನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
| 543 ಹಾವೇರಿ ಹಾನಗಲ್‌ ಹಾನಗಲ್‌ 4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಾವೇರಿ ಇತ ಗ್‌ ತಾಲೂಕಿನ 2 


25.00 


ಸೀ 


ನಾಗರಾಜ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ 
ಹತ್ತಿಕಾಳ, 


TST TIT 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರುಡಪಿ 


ಸಾ 7018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಸೆಪ್ಟೆಂ: 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ೫: ೩೬ಪದೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 


} Kr [ ಹಾಷೇರಿ - ಹಾನೆಗಲ್‌ 
| 


4702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು `|ಸಾಪ್‌ಕ ಕ್ಸ ಹಾನರ್‌ ತಾಲೂಕಿನಕ್ತ 20.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ರಾರ : ₹33೦ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - ಆತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶಿವಪೂರ ಮಸಾವಿ ::' ನಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾರೇಚ್‌ನ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಪ್ಲಂಬರ್‌ .ಓ'” ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕತಿ ನಿಪ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ನಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
3 ಸುಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ .* .ಸತಿ ಬೀಡಿ 
ನುಮೋದ: ₹ ಸಾಗಿದೆ. 
| ಹಾನೆಗಲ್‌ ಹಾನಗಲ್‌ |1707-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಾವ್‌ ನ ನಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 30.00 ಶ್ರೀ ತರುವುಕಣ್‌ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔಿ ETAT TT] 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನೀರಲಗಿ ಳೂರು 20 ನೇ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾರನಬೀಡ ಬೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಪೆಂಬರ್‌ 201 - ಸ್‌ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕೃತಿ ವಿಕೋಪ: 3 ಖುಗಾರಿಗಳನ್ನು 
| | ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾವ: £* ಸಂಗಹಣೆಗಳೆಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಓ' 3: 1900ದ ಕೆಲಂ 
i ಅಡಿ ವಿನಾ »೨ ನಡಿ 
| ುಮೋದನೆ ೭: ಬಗಿದೆ. 
| 
ಹ್‌ 4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಪಾಪೇ ಚಕ್‌ ಹಾನಗರ್‌ ತಾಲೂಕಿನ 30.00 ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ಆರ್‌ ಪಾರಮನಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌: *" 7 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂ. 20 ವೇ 
ಬ್ಯಾರೇಚ್‌ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ 7೭) ತುರ್ತು 
ಪ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕ." ಗಳನ್ನು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜ-: ರ:ಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿವಿಯ -: 119ರ ಕಲಂ 


mee ye 


[5ರ ಪತಕ್ಷೇತ್ರೆ ತ್‌ ಕಾರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು `ಪೊತ್ತ `ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಟಿಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚ | WSS ಹಂತ ಷೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ] ಪಗತಿಯಕ್ತಿಡ 
| 
I 4 5 [) 7 F ELAS 75 T 7 JE) 74 
೨47 ಹಾನಗಲ್‌ 172-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಹಾಪೇರಿ ಜಿಕ್ಲ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕನಲ್ಲಿ 49.70 ಕ ೀ ನವೀನ i 4835 | ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಸನೀಇ 2 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
'ಅರೆಲಕ್ಕಾಪೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಪುನರುಜ್ಬೀವನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿಬಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
py 


ಗಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಹಾದಿಮನಿ ಎಸ್‌ಆರ್‌ ಹಾದಿಮನಿ 


ಹಾನಗಲ್ಲ ವಿಕಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಹಾವೇರಿ 'ಹಾನಗ್ಗೊ ತಾಲ್ಲೂಕ ಮಾಳಾಪುರ 
ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡನಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ (ರಿ.ಸನಂ.19) 
ಸುಧಾರಣೆ. 
3 


ಹಾನೆಗಲ್ಲ ವಿಶಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಹಾಪೇರಿ`ಜಿಲ್ಲ್‌ಹಾನೆಗ್ಗಾ `'ತಾಲ್ಲೂಕೆ ಕೊಂಡೋಜಿ 50.00 
ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಕೆರೆ (ರಿ.ಸ.ನಂ.184) ಸುಧಾರಣೆ. 


ಗರ ಪಪ ಹನಸಾಡ 


550 


ಹಾವೇರಿ `ಜಿಕ್ಲೆ`ಹಾನಗ್ಲು ತಾಲ್ಲೂಕ ಆರಳೇಶ್ವರ 40.00 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಧರ್ಮಾ ನದಿಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಶೀ ಕುಷಾರ`ಹ್ತಿಕಾಳ 


551 


4702- ಹೂಸ ಕರಗಳ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 75.00 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಂದಲಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾರನಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ 


0 8 ್ರಿ 59.09 | ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ 


ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಬೆನಕನ್ನವರ 3)ಎಸ್‌ 
ಎಪ್‌ ಪಾಟೀಲ 4)ಶ್ರೀ ಅನಂದ ಸಿ 
ಗುಜರಿ 


4702-ಪ್ರೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂ ತಾಲೂಕಿನೆಲ್ಲಿ 40.00 ಎಸಿ ಗುಜ್ಯರಿ 34.42 19.93 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌ ಸೆಂಸನೇಷ'142 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶಡಗರವಳ್ಳಿ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
- ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ನನ2 


7 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು `|ಹಾಪೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ `ತಾಲೂಕಿನೆಿ 10.00 BS ಬ'ಸಿ`ಹರೇಮೆಠೆ 443 502 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಸನೀಇ 42 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಂದಲಗಿ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಶಿವನಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋವನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


೨೨4 


ಶಿಗಾಂವೆ 1707-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಪಾಪೇರಿ ಜಿಕ್ಲ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೆ 370 ಶ್ರ ಪಷ್ನಲ ಉಡುಪಿ 3575 3515 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಸನೇಇ42 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಗಳಿಕಟ್ಟಿ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 


ಕೆರೆಯ ಪುನರುಚ್ನೀವನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


eee 


— 


`ಟಔಂಡರ್‌ನಕ್ಷಫಾಗವಹಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಟೆಂಡೆರ್‌ ಅಂಗಿಃಕಾರವಾದೆ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೌತ್ತ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ'ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


6 fi 


9 10 


12 


ಶಿಗಾಂವ 
% 


4702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳಾ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಹಾವೇರಿ ಇಕ್ಪ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಲೂಕನಕ್ತ 25.00 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಡ್ಡಿ ಕೆರೆಯ 
ಪುನರುಜ್ದೀವನ 


ಶ್ರೀ ಪೆಜೃಲ ಉಡುಪಿ 24.04 


24.04 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 


ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019 


ಸ 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 


ರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 


ac 


ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
ಪೆ(ವ) ಅಡಿ" ವಿನಾಯತಿ ನೀಡ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಶಿಗಾಂವ 
7 


4702-ಪ್ರಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಹಾವೇರಿ "ಜತ್ತ ಗ್ಗಾಂವ `ತಾಮೂಕನಕ್ತ 10.00 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶಾಡಂಬಿ 
ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಞೀವನ 


8.88 


8.81 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ೫0 TIT 
'ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು. 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾ೬:ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 


ಶಿಗ್ಗಾಂವ 


4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


38.00 


ಹಾವೇರಿ ಜಕ್ಷಗ್ಗಾಂ  ತಾಮಾನಕ್ತ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೊಟಗೊಡಿ 
ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ 


ಶಿಗಾಂವೆ 


32.73 


13.89 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 


ಸರ್ಕಾರ 3ಡೆT IAEA 
ಮಸಾ: '018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಕೆ::ಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಇರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ರದರ್ಶಾ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
ನೀಡಿ 


೨೧.೧0೦ 


4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಘ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಶಗ್ಗಾಂವ `ತಾಮೂಕನಕ್ಷ 
ನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಣನಕೇರಿ 


[qd 
Gs 
tL 
ಸ 
[$e] 
[34 
8) 


42.93 


ಶಿಗ್ಗಾಂವ 


ಹಾವೇರಿ `ಜಿಕ್ಲ3ಗ್ಗಾಂವ ತಾಲಾಕನಕ್ಷ 50.00 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 


ಅಡವಿಸೊಮಾಪೂರ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಛೀಷನ 


1707-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


43.38 


42.93 


25.24 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಕಔಡೆ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


ಸರ್ಕಾರದ 33:5 ಸಂಸ 142 

ಮಸಾವಿ 2015 ಖಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ಏಕೊ? ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾ ಒದಿಕೆ ಸಂಗಹಣೆಗಳ್ಲಲ 


ಪಾರದರ್ಶಕ ೨'. ನಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 


ರ್ಕಾರದ ತನ ಸರ 
ಮಸಾವಿ 201% ವಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 201° ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪ::೨ಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆ): ೭ರುಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾ.೩ತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀ ಸಾಗಿದೆ. 


ಶಿಗಾಂವೆ 
ಇ 


3702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು 50.00 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಹಾವೇರಿ "ಜತ್ಲ್‌ಗ್ಗಾಂವ ತಾರಾ 
ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹುನಗುಂದ 
ಕೆರೆಯ ಪುನರುಚ್ಛೀವನ 


28.91 


ಸರ್ಕಾರದ ತಡೆ ಸಂಸರ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಆ೭ಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಸತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯಶಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


[3 


f; 


ಮೌತಕ್ಷತ್ರೆ ಕ್‌ ಕರ್ಷಕ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಆಂದಾಜು'ಪೊತ್ತ ೦ಡರ್‌ನಳ್ಲಿ`ಧಾಗವೆಹಿಸಿದ ೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚ 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ ಹಂತೆ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


Ir} 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಸನೀಇ 42 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
| 
4 5 6 8 i) 10 1 
ಶಿಗ್ಗಾಂವ 4707-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ್‌]ಹಾವೇರಿ `ಜಿಕ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂಪೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗಾಡಿವೆಡ್ಡರೆ 19.00 0.00 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತೋರುರು 
ಕೆರೆಯ ಪುನರುಚ್ಚೀವನ 
177-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಹಾವೇರಿ ಜಿಕ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಬೆನೆಕ್ಕನೆವರೆ 9.52 9.52 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುನ್ನೂರು 


ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ವೀವನ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿ ಹಾವೇರಿ `ಜಕ್ಲ5ಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕನಕ್ಷೆ 12.14 7.92 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಂದಲಗಿ 
ಹಿರಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಬಿಸಿ ಹಿರೇಮಠ 33.36 33.36 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
ಗಂಗಿಬಾವಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ದೀವನ 
ಶಿಗ್ಗಾಂವ 1707-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಹಾವೇರಿ `ಜಕ್ಲ PY 40.00 ಪುನರ್‌ ಉಡ 35.435 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ 
ಬೆಳ್ಳಾಗಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
ಶಿಗಾಂವೆ 472-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಗುಜರಿ 8.68 4.52 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಂದಲಗಿ 


ಕೊಂಚಗೇರಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಸಾರದ ಆಡೇಶ್‌ಸೆಂಸನೀಷ42 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕೆಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌ ಸಂಸನೇಇ 42 
'ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ ಸಂ:ಸವೀಇ 142 

ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ಸೆಂಸನೀಇ 42 

ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ಬೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿಡೆ. 


ತಿಕ್ಕ ಶೀರ್ತಕ 'ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹೆಸ [ಅಂದಾಜು ಪೆ  ಟೆಂಡೆರ್‌ನಲ್ಲಿ`'ಧಾಗವಹಿಸಿದೆ ಚಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ § ಹೆಚ್ಚ 'ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ ಪಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ಗತಯಶ್ರಡೆ 
6 ¥ I 12 13 14 
4702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮೆಗಾ ಹಾವೇರಿ "ಜತ್ತ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ``ತಾಮೂಕನಕ್ತ 18.00 1031 ಪೊರ್ಣಗೊರಂಕದೆ ಸ್ಸ್ಕಾರದ ಆಡೌಶ ರಸನ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಪುನರುಜ್ಲೀವನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
K ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ರಿ 
k »ು 1999ರ ಕಲಂ 
ನಾ 
ಗಿದೆ. 
| 
1707-ಪಧಾನ ಕಾಪಾಗಾರಿಗಳ ನಾರ್‌ ಸ್ನಾನ ಇ್ಪ 7800 4 | SrerApodd ಸರ್ಕಾರದ ತಡೆಶ ART K 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತಡಸ ೫ 
ಕಂಚಗಾರಗಟ್ಟಿ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 199೧ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ವೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 5.00 ಸೌಂತೋಷವ 40% ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಹಿರೇಮಠ ಮುಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಡ್ಯಾಮ್‌ನ ಪುನರುಜ್ನೀವಸ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಖಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಗಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಕಷ ಫರ್‌ ಪಾವ ನಾರ್‌ 500 TA TSS -] 
ಹಿರೇಚೆಂಡಿಗೇರೆ ಗಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಹಿಕಕರೊರ 702 2A ಕರಗಳ ಹಾಷೇರಿ"ಜಕ್ಸ್‌`"ಒರಕ್‌ರೂರ ತಾರೂಕನಕ್ಲ 20.00 26.64 ಪೋರ [EE 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ ಆತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚಾವಳ್ಳಿ 0 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ |:ಸೈಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
§ ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾ 
5ರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
'ರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಆನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
I702-A ಕರಗಥ ಹಾವೇರಿ "ಜ್‌ "ಓರಕ್‌ರೂರ ತಾಮೂಕನಕ್ತ 20.00 3 ರ೯ರದ ಆಡಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಎ ಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ನೀವಣ 


ಸೆಸೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಫಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
೯ಟಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
(೨) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 


ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಹೆಸಹ 


ಅಂದಾಜು ಮೂತ್ತ 


ಡಂಡರನಕ್ಸ್‌ ಗಜದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಚಿಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾಡೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 


20.00 


9 


10 


1 


14 


ಶ್ರೀ ವಿ ಎಲ್‌ ವಾಲಿಶಟ್ಟರ್‌ 
ಬ 


19.50 


5.00 


ರ್ರ ಪ`ಎರ್‌ ವಾಕರ್‌ 


37.92 


37.92 


ಶ್ರ ವಿಆರ್‌ ನರಗುಂಡೆ 


1 2 6 
73 ಹಾಪೇರಿ ಹಾಪೇರ "ಜತ್‌ `ಒರಕೇರೊರ `ತಾಲೂಕಿನಕ್ಷಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪುರಪುಂಡಿಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ 
574 ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ "ನಕ್ಷೆ `ಹಕಕಾರೂರ `ತಾಲೂಕನಕ್ಷೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾವ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಛವಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
7 ಹಾವೇರಿ 402 Rd ಹಾವೇರಿ `ಜಕ್ಲ `೬ರಕ್‌ರೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಚಿನ್ನಮುಳಗುಂದ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ 
76 ಹಾವೇರಿ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ನೀವನ 
ಸ ಹಾಷೇರಿ 4707-ಪೆಧಾನ ಕಾಷೆಗಾರಿಗಳು]ಪಾಷೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ `ಹರಕೇರೊರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸುಂಕಾಪೂರ 
ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ನೀವನ 
578 ಹಾವೇರಿ ಹಿರಕೇರೂರ 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ: 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


20.00 


15.00 


ಶ್ರೀ ವಿ ಆರ್‌ ನರಗುಂದ 


ಶ್ರೀ ವೈ ಅರ್‌ ರಂಗಪ್ಪ, 


13.32 


17.11 


13.22 


11.42 


13.57 


13.22 


ಸರ್ಕಾರದ ಆರೇಶ ಸಂ:ಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ಲಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶೆ ಸೆಂ:ಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ತಡ ಸಂಸನೇಇ 7 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ ಸಂ:ಸದೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಸನೀಇ 142 


ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಮ್‌ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


'ಟಿಂಡರ್‌ನೆಲ್ಲ'ಧಾಗವೆಓಸದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


5 [5 F I) [p 73 IE] § 
4707-ಪೆಧಾನೆ ಕಾವಾಗಾರಗಘಾ |ನಾಪ್‌ ಜಿಫ್‌ `ಹರಕರೊರ ತಾಲಣನಪ್ತ ಎರ್‌ ಪಾಶತದರ 1729 ಮೊರ್ಣಗೊಂಡ ಸಾರದ ಅಡಪ ಸಂಸರ 2 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವರಹ ಕೆರೆ ಮಸಾವಿ 2018 7 
ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ 
_ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಿಫ ಲಂ 
} ay 
ಅನಮುವೆ 
472-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಹಾಷ್‌ರ ಜಿಫ್‌ "ಒಕಕರೂರ ತಾಮ್ರ ಎರ್‌'ವಾಶಪ್ಟರ್‌ 40.01 38.00 ಮೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ರ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - ಅತಿವೃಷಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೆ 
ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಿಪಾಯಿಕೊಪ್ರ ಬ್ಯಾರೇಚ್‌ನ ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಫ್‌ € ಪಕೆತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು 
ನಿಕ ಸಂಗಹಣಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
ಯತಿ ಬೀಡಿ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
| 
| 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಪಾಪರ ಸ್ಪ £ಕರಾಕ ನನ 1707.00 ಕೀ ಕ ದೊಡ್ಡಪನುಮಂತಷ್ಪ7ರ್ತಿ]ಕ್ತ ಕ ಡೊಡ್ಗಹನುಮಂ | T5055 200.00 ಪೆಗೆತಿಯಕ್ಲಿಡೆ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - ಕುಮಡ್ವತಿ ಪದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮಾಸೂರು, ಪುರಂದರ ಸುಬ್ಬರಾವ್‌ ಬುಧಯ್ಯ 
ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಿರೆಮೊರಬ ಮತ್ತು ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ 
ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ 
ಹಿರೆಮಾದಾಪೂರ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
| 1707-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ |ಪಾಪಾರ ಕ್ಸ ಸವಣಾರ ಇಾವಾಕನಕ್ಷ 50.00 ಎಸ್‌ಚಿನೆ 17302 0.00 | Jerrod ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೌಕ ಸಂಸ 
| ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೊತಿತಲಾಬ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
k 
| 
4702-ಪಧಾನೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳಿ|ಹಾಪೇರ ಜಿಕ `ಸವಣೂರೆ `ತಾಲೂಕನಕ್ಷ 35.00 ಜರಿ 29.537 26.68 | Sರಗೂಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ STATA 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - ಅತಿವೈಷ್ಥಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಣಿಮೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳ - ಮಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಪುಣರುಜ್ನೀವನೆ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
| ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
4707-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಘ ಪಾಪ ಚನ ಸವಣಾರ ಮಾ 10.80 ಎಸ್‌`ಎಪ್‌'ಪಾಟೀಲ್‌ 10.22 10.227] ಪೋರ್ಣಗೊಂಡಿ ರದ ಅಡೆಶ್‌ಸಂಸನ್‌ನ 2 


ವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೇ 9 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲಿ 


೯ಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 


ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಳಸೂರು 


ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


Fr 


Fal 
[C8 


ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ನಂ 35/3ಬಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಎಲ್‌ ವಾಲಿಶೆಟ್ಟರ 


ಕಸಂ ಷೆಸ್ತಿ ತಾಕು ಮತಕ್ಷತೆ ಕರ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ``'ಔಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ'ಭಾಗವೆಹಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ" ಗುತ ತ್ರೆ ಚ್ಹೆ 17 —ಮಗಾರಿಯ`ಹಂತೆ ಷರಾ 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿರ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಡೆ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 13 14 

385 ಹಾಪ್‌ ಸಪೂರ ಶಗ್ಗಾಂಷೆ 102-ಪಧಾನ ಾಮಗಾರಗಘು|ಪಾವೇರ ದಕ್ಷ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 100 | ಎಸ್‌ 'ಆಕೇಕೊಪ್ಪೆ 10.71 10.7 | erro | ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಸನೇಇ 2 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬರದೂರು ಮಸಾವ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ವೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

8% ಹಾಪೇರ ಸವಣೂರ ಶಿಗ್ಗಾಂ 4702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಾವೇರ'`ಜಕ್ಲ "ಸವಣೂರು `3ಾಲೂಕನಲ್ಷಿ 15.00 FE ಬಿಸ ಹರೇಮಕ 12.86 10.39 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಸವೀಇ 142 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪಕ್ಕೀರನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಸೆಪ್ಸೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜವಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

[S87 | SD ಸಷಣಾರು ಶಗ್ಗಾಂಪೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ `` ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾಡೆ 250 248 ರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಸನೇಇ2 
ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮರಳಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಕಮ್‌ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಬ್ರೀಡ್ಲ್‌ ನ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

88 ಹಾಪೇರ ಸವಣೂರು ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ವಿಶ್‌ಷ್‌ ಘಟಕ್‌ ಯೋಜನೆ ಹಾಷೇರ`ಜ್ಲ್‌ಸವಣೂರು`ತಾಲ್ಲೂಕ ಮೆಳ್ಳಾಗಟ್ಟಿ 50.00 ನೆ ಶ್ರೀ ಆನೆಂಡ್‌'ಗುಜರ 4234 

ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 

) | ಸವಣೂರು 'ಹಾಷೇರಿ ಹಾಪೇರಜ್ಲ ಸವಣೂರು ``ತಾಲೂಕನೆ 100.00 ಶ್ರ 93.13 

ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ [ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಸಂಕಗೌಡಶಾನಿ 3)ಶ್ರೀ 
ಬ್ಯಾರೇಜ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ವೀರಣ್ಣ ಲೋಕಪ್ಪ ವಾಲಿಶೆಟ್ಟರ 
4)ಶ್ರೀ ವೆಣುಕುಮಾರ ರೆಡ್ಡಿ ಆಲ್ಲುರು 

590 ಹಾವೇರಿ ಸವಣೂರು ಸವೆಣೂರು 5.00 ಶ್ರೀ ಶೀನೆವಾಸೆ ವಿ 2)ಶ್ರೀ 4.85 

ವೀರಬಸಪ್ಪ ತಾಯಿ ಮರಿಯವ್ವ ಮಾದರ ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಆರ್‌ ನರಗುಂದ 
ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸರೆ ನಂ 35/3ಎ, 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 

59] ಹಾಪೇರ ಸವಣೂರು ಸೆಷೆಣೂರು ವಿಶ್‌ಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 500 

92 ಹಾವೇರಿ ಸವಣೂರು ಸವಣೂರ ವತ್‌ಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜಕ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕ `ಪೆಸರೂರು`ಗಾಮ 5.00 ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ`ಗುಮೆಟಮತೆ ಪೇರಣ್ಣ ಎಲ್‌ 765 

ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ವೀರಬಸಪ್ಪ ಮಾದರ 2)ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನವಾಸ ವಿ 3)ಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣ |ವಾಲಿಶೆಟ್ಟರ 


ಕಸ. . ಗರಯ ಹಸಡ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] `ಟನಡರನನ್ಲ ಧಗವದಾತ [ಡಂ ಅಂಗನರವಾಡ'] ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ ಪತ ಪರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
I 4 3 [3 7 § [) [p IE) 17 
593 ಸವೆಣಾರು ವಿಕೌಷ್‌ ಘಟಕ್‌ ಯೋಜನೆ ಸವಣೂರು `ತಾಲೂಕನ `ಹೆಸರಾರುಗಾಷದೆ 500 ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ದುರಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಭರ್ಮಣ್ಣ ಮಾದರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ 35/ಬಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
597 ಸವಣೂರು ಇಷ ಘ್‌ ಹೋದನೆ ಸಷೆಣೂರ್‌`ತಾಲೂಕನ ಪಸರೂರ ಗಾವಡೆ 500 'ಪೆಗೆತಿಯೆಲ್ಲಿಡೆ KN 
ಧೆ _ ಮರಿಯವ್ವ ತಾಯಿ ಮದಿಯವ್ಪ. ಮಾದರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ 36/+1 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
| ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
395 ಸವಣೂರು ವಿಕಾಷ್‌ ಘಟಕ್‌ ಯೋಜ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕನೆ`ಹೆಸರೊರು`ಗಾಮದೆ ಶೀ ಬಸಷೆರವಷ`ತಳವಾರೆ ಬಸೆವರಜ`ತಳವಾರ ಪೆಗತಿಯೆಲ್ಲಿದೆ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅಹಾಣಿ- ಸರ್ಷೆ- ನಂ 
98/4 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
37% ಶಿಗ್ಗಂವ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೌಜನ್‌ ಹಾವೇರಿ ಜಕ್ಷ ಸವಣೂರ ಇಲ್ಲೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಚ್‌'ಷಡ್ಡರ ಪೊರ್ಣಗೊಂದಔಿದೆ 
ಹೊಸನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಕ್‌ ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಆರ್‌ ನರಗುಂದ [ನರಗುಂದ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
597 ಹಾವೇರಿ ಗಿರಿಜನ ಉಪ'ಯೌಜನ್‌" ಹಾವೇರಿ`ಜಿಕ್ಲ್‌ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ ಕಳಸೂರ ಶ್ರೀ ನವೀನ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಪೊರ್ಣಗೊಂ8ಔದೆ § 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
598 | ಹಾಷೇರಿ 4702-ಪ್ರಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆಳಿ']ಪವಾಹೆದಿಂದ್‌ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾಷ್‌ರ ಕ್ರ ಮುರುಗೇಶ್‌ ಜೌಳಮ್ಟ್‌ ಪೊರ್ಣಗೊರಂಡದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಸರ TAT 
ಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಿಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಕಮ್‌ ಬ್ರೀಡ್‌ ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
3 ಪಕೃತಿ ಏ 
ಕರ್ನಾಟಕ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯ 
4(ಎ) ಆಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀ 
LL) ಹಾಪೇರ 1702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಪವಾಹದಿಂದ  ಹಾನಿಗಾಳಗಾದ  ಹಾಷ್‌ರ ನಿವಾಸ ಪ್ಪ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ ಸರ್ಹಾರದ ಇಡೆಪ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಜಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಕಮ್‌ ಬೀಡ್ಸ್‌ ನ ಮಸಾವಿ ೧ ನ 
ಪುನರುಜ್ಛೀಪನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕ್ಕತಿ ಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯಶಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
600 ಹಾಪೌೇರಿ ಇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಹಾವೇರಿ`ಜಕ್ಲ'ಹಾಷೌರ ಮೂನ ಪಾಷಂಡ ಶೀ ಆನೌಂತT S75 ಶ್ರೀ ಎಮೌಎನ್‌ ೧ರ್ಣಗೊಂಔಡೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮಾಲತೇಶ ಎನ್‌ ಬಾಲನ್ನವರ ಬಾಲನ್ಸನವರ. 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ರ ಹಾಷೇರ ವಶೌಾಷ್‌ ಘ್‌ ಯೋಜನೆ ಹಾವೇರ`ಚಕ್ಲ`'ಹಾಷೌರ ತಾಲೂಕ ಶ್ರೀ ಅಷ್ನಪ್ರ್‌ ಜ್‌) ಪಗತಿಯೆಲ್ಲಿದೆ 


601 


ಹಳೇರಿತ್ತಿ/ ಬಸಾಪೂರ ಗಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡ ಪ್ಯಾಸೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗುರಪ್ಪ ಎಸ್‌ ಕುರ್ತಕೊಟಿ 3)ಶ್ರೀ 
ವೀರಣ್ಣ ಲೋಕಪ್ಪ ಪಾಲಿಶೆಟ್ಟರ 
4)ಶೀ ವೆಣುಕುಮಾರ ರೆಡ್ಡಿ ಆಲ್ಲುರು 


ಕಸಂ] ಇತ್ಸೆ ತಾಲ್ತೂಹು ಮತಕ್ಷತ್ರ ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ`ಹೆಸೆರು ಅಂದಾಜು 


ಗ 


sw. F 4 ಸ 


602 ಹಾವೇರಿ [ರಾಣೇಬೆನ್ನೊರ ರಾಣೀಬೆನ್ನೊರೆ 


ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಪಲಿ (ಬಡಸಂಗಪೂರ) 
ವ್ಯಾರೇಜಿನ ಕಮ್‌ ಬ್ರೀಡ್‌ ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


603 ಹಾವೇರಿ 


ಶೀ ೇಣುಕುಮಾರ ರಡ್ಡಿ 
[ಅಲ್ಲೂರು 2)ಶ್ರೀ ಗುರಪ್ಪ 
ಕೂರ್ತಕೊಟಿ 


ಹಾರೋಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸೂಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಶ್ರೀ ಕು ೦ದ್ರಪ್ಪ ಎಚ್‌ 2)ಶ್ರೀ ಆರ್‌ |ಶ್ರೀ ಕ 
ಹೆಚ್‌ ಶೇಖ 3)ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ 
ಕಿತ್ತಲಮನಿ 


ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾವೇರ್‌ಜಿಕ್ಸ ರಟ್ಟಿಹ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕೆ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಿರೇಮೊರಬ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ 


ಲತೇಶ ಬಂಗಾಳಿ 


p ಸ 

2)ಶ್ರೀ ಸಂದೆಶ್ವರ 3)ಶ್ರೀ ಮಾಲತೇಶ 
[ಬಂಗಾಳಿ 4)ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ 
ಎಮ್‌ ಹಲವಾಗಲ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


§ Wa pr 
Kl Wa | 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿೆ ಅಳೆಲಗಿರಿ ಶ್ರೀ ಅನೆಂತೆ ಆ ಇಟಗಿ 2)ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಅನೆಂತ ಅ ಇಟಗಿ 37.20 34.91 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮಾಲತೇಶ ಎನ್‌ ಬಾಲನ್ನವರ 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಲ್‌.ಓ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿ 2)3ೀ 
ವಿಕ್ರಮ್‌ ಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿ 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಶ್ರೀ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಬಿ ಎಸ್‌ 2ಶ್ರೀ ಜಿ 
ಓ ರಾಜು 


ಿಡ 
ಗುಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


612 


ನಾಗಠಾಣ 1.ಎಚ್‌.ಆರ್‌.ಚಿಂಚೆಲಿ ಎಸ್‌.ಬಿ. ಪವಾರ 


2.ಎನ್‌.ಎಸ.ಚೌಧರಿ. 
3.ರಮೇಶ ಅಸ್ಥಿ. 
4.ಎಸ್‌.ಕೆ.ಗಾಣಿಗೇರ 
5,ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪವಾರ 


ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೋಮಬಾಯಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 


613 | ವಿಜಯಪುರೆ | ವಿಜಯಪುರ ನಾಗಠಾಣ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ 15.00 
ಅಲಿಯಾಬಾದ ಸರ್ವೆ ನಂ.278/ಬ/2 ಶ್ರೀ 
ಸುರೇಶ ಚಂದು.ಜಾಧವ (ಲಮಾಣಿ) ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


1.ಯು.ಎಲ್‌'ರಾಹೋಡೆ: 
2.ಕಾಶಿರಾಯ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತೊರವಿ. 
3.ಪ್ರವೀಣ.ಪಿ. ದೊಡಮನಿ. 
4.ಎನ್‌.ಪ್ವಿ ಹೊನ್ನುಟಗಿ. 
5.ಎಸ್‌.ಬಿ. ಪವಾರ. 


ಎಲ್‌.ಓ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


'ಮಸಾವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 20 ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ml 


ಟೆಂಡರ್‌ ಆರಗೀಕಾರ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


'ಟೆಂಡರ್‌ನಕ್ಷ`ಧಾಗವಹಿಸಿದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಪೆಗಾರಿಯ ಹಂತೆ 


8 10 

ವಿಜಯಪುರ ರಮೇಶಎನ್‌ಚ್‌ವ್ಠಣ 
ಶ್ರೀ.ಗೊ 2.ಆರ್‌.ಎಚ್‌.ಮಾಡಗಿ. 
ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 3.ಯು.ಎಸ್‌.ರಾತೋಡ. 
ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು 
ನಜಯಪೌರಕ ತಾರಕ ಧಾತನಾಳ ತಾಂಡಾದೆ ವಡ.ರಾಕೋಡೆ 49.87 
ಹತ್ತಿರ. ಹಳ್ಳಕ್ಕ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಂಕರ ರಾಗೋಡ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 3.ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪವಾರ. 

4.ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕರನಾ೪ 

5.ಯು.ಎಲ್‌.ರಾಠಶೋಡ 
ವವಹಮಪರ ರನ್‌ ಇಮಂ ಪರಾಕ್‌ 29.15 
ಬಾರಾಕೋಟ್ರಿ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಳಕ್ಕೆ .ವ 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 

5.ಪಿ.ಎಂ.ಆಂಗಡಿ 

6.ಆರ್‌.ಟಿ.ರಾಶೋಡ 

7.ಶಂಕರ ರಾಠೋಡ 

8.ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪವಾರ. 

RANE Coie 
ನಜಯಪುರ `ತಾಲೂಕನೌ ಉತ್ನಾಳ; ಐ.ಡಿ.ರಾಕೋ 27.36 ಎಲ್‌. ಓ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 2.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಾಖಂಡಕಿ 
ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 3.ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಬಿರಾದಾರ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 4.ಎಸ್‌.ಕೆ.ಗೌಡರ 

5.ಎಸ್‌.ಜಿ.ಬಿರಾದಾರ 
6.ಎಸ್‌.ಹಿರೇಮಠ 
7.ವಾಯ.ಬಿ.ಪಟ್ಟೇದ 
ನಜಯಪರಕ ರಕ ಧೊತನಾಳ'ಗಾಮದೆ 1ಐ.ಡ:ರಾಕೋಡೆ 20.73 k ಪಗತಂಸಳ್ಲಿದೆ 


ವಾಲ್ಡೀಕಿ ನಗರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2.ಎ.ಕೆ.ಚವ್ಹಾಣ 
3.ಸಿ.ಆರ್‌.ನಾಮದೇವ 
4.ಆರ್‌.ಟಿ.ರಾಶಥೋಡ 
5.ಆರ್‌.ಎಚ್‌.ಮದಗಿ 
6.ಶ೦ಕರ ರಾಶೋಡ 
7ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪವಾರ 
8.ಟಿ.ಎ.ಚವ್ಹಾಣ 
9.ಯು.ಎಲ್‌.ರಾಠೋಡ,. 


ಕಸಂ. ಜೆಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತ್ರೆ ತೆಕ್ಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸೆರು` ಅಂದಾಜು `ಮೊತ್ತ'`ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಷಿ`'ಧಾಗವೆಹಿಸಿದೆ ೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದೆ'] ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೊತ್ತೆ ಷೆಚ್ಚೆ" 7 ಾಷುಗಾರಿಯೆ`ಹಂತೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ] ಪಗತಿಯಲ್ಲಿಡ 
1 3 4 g [7 7 8 [) 0 I 12 73 14 
013 ವಿಜಯೆಪೆಕ/`ಓಬಲೇಶ್ನರೆ' ತನೋಟ್‌ನಿಕಾಷ್‌ ಘಟಕ್‌ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯಪುರ "ಜಿಲ್ಲ `ಾರಡೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದೀಪ'ಚಾಗೇವಾಡ ಪ್ರದೀಪ`ಬಾಗೇವಾಡ 75.36 0.00 ಪ್ರೆಗಕಯಲ್ಲಡೆ 
ಬಬಲೇಶ್ವರ/ ಶ್ರೀ.ಮಂಜುನಾಥ ರಾ. ಎಡಹಳ್ಳಿ ರಿ.ಸ.ನಂ.368/3 
ತಿಕೋಟಾ ಇವ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು., ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಬಲೇಶ್ವರ 
ತಾಲೂಕು, ಕಂಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮಶಿ.ಪಚಲಾ 
ಹಣಮಂತ ಚಲವಾದಿ(ಹಾದಿಮನಿ) 
ರಿ.ಸ.ನಂ.65/2 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ತಿಕೋಟಾ 
ತಾಲೂಕು, ಹೊನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ 
ಶ್ರೀ.ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಸುಖದೇವ ಚಿಗದೂಳ 
ರಿ.ಸ.ಂ.906/1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, 
ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು, ಕಂಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಶ್ರೀ.ಸುಖದೇವ ದಯ್ಯಪ್ಪ ಸಿಂಗಿ, ರಿ.ಸ.ನಂ.24/6 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
[620 ಬ:ಜಾಗ್‌ವಾಔ|ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಘ- ವಿಜಯಪುರಜಕ್ಲ "ಬಸಷನಬಾಗೇವಾಡ 1ಎ'ಟಿ.ಚೆಪ್ಹಾಣ ಪ-ಎನ್‌ರಾಕೋಡ 25.23 0.00 ಪಗತಾಪಳ್ಲತ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಾಂಧಾರ ತಾಲೂಕಿನ ತಳೇವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಬಾಬು 2.ಬಿ.ಎಸ್‌.ತಿಪುಣ್ಣ 
ದಳವಾಯಿ ಸರ್ವೆ ನಂ:114/1ರ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 3.ಬಿ.ರಾತಶೋಡ 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 4.ಜಿ.ಕೆ.ಮೇಲಿನಮನೆ 
5.ಕೆ.ಎಸ್‌.ಲಮಾಣಿ 
6.ಎಂ.ಎಸ್‌.ಚವ್ಹಾಣ 
7.ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಚವ್ಹಾಣ 
8.ಆರ್‌.ಕೆ.ನಾಯಕ 
9.ಆರ್‌.ಅಂಕಲಗಿ 
10.ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಮನವಡ್ಡರ 
1.ಎಸ್‌.ಎನ್‌.ರಾಠರೋಡ. 
621 | ಪಜಯಪುರ ಬ.ಜಾಗೇವಾಡ |ವಿಕಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನ |ಬ:ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕನೆ ಬುದ್ದಿ ಗಾಷಡೆ ಎ.ಎನ್‌ಪಾಟೀಲ ಎಸ್‌.ಬಿ. ಪವಾರ 6481 0.00 ಎಲ್‌.ಎ ನೇಡವಪಾಗಿಡ 
ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. 2.ಎಂ.ಎನ್‌.ಮದರಿ 
3.ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಪೂಜಾರಿ 
4.ರಮೇಶ ಅಸ್ಸಿ 
5.ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪವಾರ 
622 | ವಿಜಯಪುರ | ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಪರಸುರಾಮ ರಜಾಕ ಪಾರಣ್ಣವರ ಸರ್ವ 5.00 0.00 ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾಗೆಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಸಂ:165/4 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
8273 | ವಜಯಪೆರ'|ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಬ-ಜಾಗೇವಾಡ ತಾಲೂಕನ`ಹಂಗರಗಿ ಗಾಮದ 40.00 [ಎ.ಎನ್‌ ಪಾಟೀಲ ಬಿಎಸ್‌ಪಾಟೀಲ 21.82 0.00 ಎಲ್‌ಓ.ಎ'ನೀಡಲಾಗಿಡೆ: 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. 2.ಬಿ.ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲ 
3.ಜೆ.ಜಿ.ಕಲ್ಲೂರ 
4.ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಾತ್ರದ 
5.ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪವಾರ 


ಕಸಂ, 


624 


625 


626 


ಚೆಕ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು  ಮತಕ್ಷತ್ರ' ಕ್‌ ಶೀರ್ಷಿಕೆ" oo 7” ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜಿ ಎತ್ತ] " ಟೆಂಡರ್‌ಸಶ್ಲ'ಭಾಗವಹಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರೆವಾದ 1 ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂತ್ತ ಪೊ ್‌ಮಗಾರಿಯ ಹತ SS 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣ 


12 


0.00 
| Ww 


ವಿಜಂ ರ 


ಕಾರಜೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆಗಳ ನಾಲಾ 
ಜೋಡಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


320.00 |1.ಬಿ.ಎಚ್‌.ಬಿರಾದಾರ 
2.ಎಂ.ಎನ.ಮದರಿ 
3.ಎಸ್‌.ಐ.ಡೋಣೂರ 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ ಅನುಮೋದ 


ತಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ವಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ 
4.ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಪೂಜಾರಿ 
5.ಎಸ್‌.ಡಿ.ಹಾಮವಿ 
6.ವಾಯ್‌.ಎಲ್‌.ಬಳ್ಳುಂಡಗಿ 


ನ ಯೌಸಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಯಂಕಂಚಿ ಗಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ 
ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


472- ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


1.ಬಿ.ಡಿ. ರಾತೋ 
2.ಬಿ.ಎಸ್‌.ಬಿರಾದಾರ 
3.ಕೆ.ಕೆ.ಕವಟಿ 
4.ಎಂ.ಎಸ್‌.ಕವಿತಾಳ 
೨.ಎಂ.ಸಿ.ಚಿಕ್ಕರಡ್ದಿ 
6.ಎನ್‌.ಎ.ಬಿರಾದಾರ 
7.ಪಿ.ಬ್ವಬಿರಾದಾರ 
8.ಆರ್‌.ವಿ.ಗಾಯಕವಾಡ 
9.ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕರನಾಳ 
10.ಎಸ್‌.ಬಿ.ಕರೆಕಲ್‌ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪೆಕಿಯಂ ಆರ್ಥಿಕ 


ಇಲಾಖೆಯ ಸಹವಮತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 


4702- ಪಧಾನ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಮೇಲ ಗ್ರಾಃ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ನೀರಾಷರಿ |ಶೀ.ಗಾಲಿಬಸಾಬ ಹುಸೇನಸಾಬ ತಾಂಜೋಳಿ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡಿ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


627 


628 


630 
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ಅದೆ. ಆರ್ಥಿಕ 
ತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ 


2. ಉಮಾಕಾಂತ 
3.ಎ.ಎಸ್‌.ದೊಡಮನಿ, 
4.ಎ.ಸೋಲಾಪೂರ, 

5.ನಿಂಗರಾಜು 


ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಕರಯಲಾಗಿದೆ. 


ಚಾಡರ ಸರ್ವೆ ನಂ:184/ಕೆ/ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಡಗಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಭೀಮಣ್ಣ ಯಲ್ಲಪ್ಪ 
ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಾವಿ 


ತೋಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4702- ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ 


2.ಎಸ್‌.ಎಂ.ಬಿರಾದಾರ 


ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ದ್ದೇಬಿಹಾಳೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೂರ ಗ್ರಾಮ 1.ಎ.ಬಿ.ನರಸರಡ್ಡಿ ಎಸ್‌.ಬಿ. . ಎಲ್‌.ಓ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದ 
[ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ 2.ಎಚ್‌.ಪಿ.ಗುತ್ತೆದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 3.ರಮೇಶ ಅಸ್ಕಿ 

4.ಎಸ್‌.ಬಿ.ಕರೆಕಲ್‌ 


5.ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪವಾರ 


ಸ್ಸ." ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು'ಮೊತ್ತ] `ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ'ಧಾಗವಹಸಿಡ ಂಡರ್‌ ಆಂಗಿಕಾರವಾಡ'] ಗುತ್ತಿ ಪಾತ್ತ ಪಚ್ಚ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


4 5 6 d 8 9 10 1 
ಪೇಹಪರಗ|ನಕಾಷ ಘಟಕ ಯೋನ ಬಸವನದಾಗೇವಾಡ `ತಾಲೂಕನ್‌ಕಾಡಗಾನೂರೆ 100.00 |[ವಿ.ಎಜ್‌-ಬಿರಾದಾರೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 2.ಜಿ.ಎಸ್‌.ಕುರತಕೋಟ್ಟಿ 
'ಮಗಾರಿ 3.ಎಂ.ಎನ್‌.ಮದರ 
4.ಎಂ.ಎಂ.ಮುಂಡೆವಾಡಗಿ 


13 14 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಯಯಲ್ಲಿಡೆ`ನರ್ಥಿಕ 


ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


Fl] 


5.ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಚೌಧರಿ 
6.ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಪೂಜಾರಿ 
7.ಪಿ.ಕೆ.ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿಷ 
8.ಪಿ.ಎಲ್‌.ಡೋಮನಾಳ 


9.ರಮೇಶ ಆಸ್ಕಿ 
10.ಎಸ್‌.ಐ.ಡೋಣೂರ 
1.ಎಸ್‌.ಬಿ.ಕರೆಕಲ್‌ 
12.ಫ್ಲ.ಎಂ.ಹಿರೇಮಠ 
[ ಮುದ್ಧೇಪಗರಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂ ವಸಹ್ಸ್‌ ಗಾವಡೆ 40.00 2216 3 ಎರ್‌ಓ.ಎನೇಡರಾಗಡೆ. 
ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ie ವಂ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ '|ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಬಂಟನೊರ `'ಗ್ರಾಮಡ"ಹ್ತಿರ`'ಹೌಯು 2281 20.48 
ಮಲ್ಲಪುನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ (ರಾಜನ ಹಳ್ಳ) ಬಾಂದಾರ 2.ಎ.ಎಸ್‌.ಬಿರಾದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 3.ಎ.ಎನ್‌.ಪಾಟೀಲ 
4.ಎಚ್‌.ಬಿರಾದಾರ 
5.ಶಂಕರ ರಾಠೋಡ 
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47072- ಪ್ರೆಧಾನ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕ `ವಾಡೆಗ್ರಾಮದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ನೀರಾವರಿ |ಶ್ರೀ.ಕಾಂತನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಇವರ 
ಯೋಜನೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡಿ ನೀರಾಪರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


1.ಬಿ.ಎ.ಬಿರಾದಾರೆ 0.00 
2.ಎಂ.ಎನ್‌.ಶಿವೂರ 

3.ಎಂ.ಮನಗೂಳಿ 

4.ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಬಿರಾದಾರ 

5.ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಚವ್ಹಾಣ 

6.ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕರನಾಳ 

7.ಪಾಯ.ಎಲ್‌.ಬೆಳ್ಳುಂಡಗಿ 


೦ಡರ್‌ ಪ್ರಯ ಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕೆ 
ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


630 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ -ನ3]ಇಂ8 `ತಾಲೂಕನ `'ಭತಗುಣಕ ಗಾಮ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ರಾಮ ರಾ. ನಿಚ್ಗಳ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ (ಸರೆ ಪಂ:69/1, 68/1, 68/2, 
194/2, 1941, 124/1) ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ 
ಸಾಮೂಹಿಕ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


1.ಎ.ಎನ್‌.ಪಾಟೀಲ ಎನ್‌.ಎಸ್‌ಚೌಧರಿ 93.12 0.00 
2.ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಚೌಧರಿ 
3.ಪಿ.ಕೆ.ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿ 
೪ 
4.ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕರನಾಳ 
5.ರಮೇಶ ಅಸ್ಕಿ 


ಎಲ್‌.ಓ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
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ವಿಶೇಷ್‌ ಘಟಕ್‌ ಯೋಜನೆ ಇಂಡ `ತಾಲೂಕನ`ಆಥರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ 
ನಂ:833/4, 831 ಶ್ರೀ.ಜಯರಾಮ ಮನ್ನು 
ರಾತೋಡ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ 
ತೆರೆದಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಎಎಸ್‌ ದೊಡಮನಿ 0.00 3೦ಡರ್‌ ಪ್ರಕ ಯಿಯಲ್ಲಿಡ`ಆರ್ಥಕ 
2.ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಚವ್ಹಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
3.ಎಸ್‌.ಹರನಣಾಳ 

4.ವಾಯ.ಬಿ.ಪಟ್ಟೇದ 


ಬಮಾಲಿರಿಹಘನಲರ್‌ ದಾರ 


 ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ ಹೆಸರು" ' [ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] ನಂಡರ್‌ನಕ್ಷಿ' ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಂಡರ್‌ ಆಂಗಿಾರವಾಡೆ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಷೊತ್ತ'1' 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
[7 [5 7 § 
ನಿಜಯೆಪುರ `ಇತ್ಸ ಇಂಕ್‌ ಲೂಕ ಗವಎಸ್‌ದೊಡವನ 36.38 
ಉಮರಜ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ:103/4, 103/3, 2.ಬಿ.ಎಸ್‌.ಹುಂದರಿ 
102/2, 102/1 ಶ್ರೀಮತಿ.ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ 3.ಎಲ್‌.ಎಂ.ವೆಂಕಟಗೇರಿ 
ಗಂ.ಸದಾಶಿಷ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಶ್ರೀ.ಸದಾಶಿವ 4.ಪಾಯ.ಬಿ.ಪಟ್ಟೇದ 
ತಂ.ರೇವಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಶ್ರೀ.ರೇಪಪ್ಪ ವಿಠೋಬಾ 
ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
|ನೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ" ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮುಖಾರತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಇಂಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ವಕಹಡಗರ್‌ ಡಂಡರ್‌ ಪ್ರಯಯಕ್ಷಿದೆ`ತರ್ಧಿಕ 
ನಂ:21/1ಅ ಹೊಲದಲ್ಲಿ” ತೆರೆದಬಾವಿ ಹಾಗೂ 2.ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಬಿರಾದಾರ ಇಲಾಖೆಯ" ಸಹಮತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಪೈಪಲೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 3.ಎಸ್‌.ಹಿರೇಮಠ 
4.ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕರನಾಳ 
5.ಬಿ.ಬಿ.ನದಾಫ್‌ 
6.ಯು.ಎಲ್‌.ರಾಠೋಡ 
7.ವಾಯ.ಎಲ್‌.ಬೆಳ್ಳುಂಡಗಿ 
4702” ಪಧಾನ ವಿಜಯಪುರ `ಜತ್ತಯ ಕೋಟಾ `ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 20.00 ಕ-ಎಸ್‌.ಹೆಡ ವಾಯ.ಪಪೆಚ್ಚಾದ 17.73 0.00 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ತಿಕೋಟಾ ಗಾಮದ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕೆರೆಯ 2.ಉಮಕಾಂತ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ 3.ವಾಯ.ಎಲ್‌.ಬೆಳ್ಳುಂಡಗಿ 
ಹಾನಿಯಾದ ಜಮೀನುಗಳ ಏರಿ ಹಾಗೂ 4.ವಾಯ.ಬಿ.ಪಟ್ಟೇದ 
3 ವಿವಯೌಪುರೆ ಇಂಡಿ ಇಂಡಿ 4702- ಪೆಧಾನೆ ಪ್ರ: ಬಿ 2000 |- ಎಸ್‌ಐ'ಪವಾರ 17.60 16.02 [Sterno ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಪ ೫0 3ನ) 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಂಗಣಿ-ಆಅಳ್ಳಗಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಗೊಳಿಸುವ 20.09.2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕೃತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿವಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
1 
8] ನಿಜಯಪೊ ಇಂದಿ ಇಂಔ ಪಧಾನ ಕಾವೌಗಾರಿಗಳ- ಪೆವಾಹದಿಂದ್‌' ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಇಂಡಿ 16.50 is ಎಸ್‌.ಜಿ.ಪೆವಾರ 14.52 13.33 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸಗ) 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಾಂಧಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಭುಯ್ಯಾರ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ಓಿನಾಂಕ 
ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಗೊಳಿಸುವ 20.09.2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ಕೃತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆ 
ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅಸುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
65 | ವಿಜಯಪುರ | ಚಡಚಣ 4702- ಪೆಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚಡಚಣ 20.00 ಕಎನ್‌. 'ರಾಶೋಡೆ 17.60 494  [Aerrೂoಡd ರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ಸಂ. ಸರಗ] 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಗೋವಿಂದಪೂರ ಬಂಡಾರಕವಟೆ ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೊರು ದಿನಾಂಕ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಾಂಧಾರ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಪುನರುಜ್ನೀವನ 20.09.2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕತಿ 
ಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 


ನನಗೊಳಿಸಲು 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಖಾಗಿರು: 


ದ 


pe 


ಕಸಂ: ಜೆಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು`ಮೊತ್ತ `'ಟಔಂಡರ್‌ನ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ್‌] ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ`ಹೆಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗಾಂಡಡ' ಪಗತಿಯಕ್ತಡ 
1 2 3 4 6 7 8 I 12 13 14 
614 | ನಜಯಿಪೆರೆ ಚಡಚಣ ನಾಗಠಾಣ 4702 ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ "ಚಡಚಣ 10.00 443 |ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿಡೆ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸನೇಇಗ42/ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಉಮರಣಿ-ಲವಂಗಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಾಂಧಾರ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಗೊಳಿಸುವ 20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ಕೃತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
645] ನಜಯೆಪೆರೆ ಚಡಚಣ ನಾಗಠಾಣ 4702- ಪೆಧಾನೆ 1930  |ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿರೆ ಸೆಂ. ಸನೀಇಗ42/ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಚಣೇಗಾಂವ-ಬರೂರ ಸೇತುವೆ ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ ಸಹಿತ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಗೊಳಿಸುವ 20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಕಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
646 | ಮುಢೋಳೆ ಥೋಳ `ತಾಲೂಕನ `ಚಳಗರ ಪೆಟ್ಟಣಕ್ಕೆ _ 0.00 
ಇಂಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 
64) | ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ರಬಕವಿ- ತೇರದಾ 4702- ಪ್ರಧಾನ ಬಾಗಲಕೋ ಜಿಲ್ಲ  ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ - 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಿಯೆಯೆಲ್ಲಿದೆ: 
ಬನಹಟ್ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮಡ ಕೆರೆ ಸೋರುವಿಕೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಟಿಸಿ. ನಿರ್ಮಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
[75 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಾದಾಮಿ 472- ಪೆಧಾನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ"ಜಿಕ್ಲೆ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ತಾಲೂಕಣೆ 999.00 ].ಎ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ, 1035.33 0.00 ಎಲ್‌ಓ.ಎ' ಕೊಡಲಾಗಿದೆ: 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂಗಳಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ 2.ಸಿ.ಎಂ.ನಲವಡೆ, 
ಆಣೆಕಟ್ರು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೆಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 3.ಎಚ್‌.ಪಿ.ಮಧುಕರ, 
4.ಎನ್‌.ವ್ಹ.ಕುಲಕರ್ಣಿ, 
5.ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಪೂಜಾರಿ, 
6.ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಅಂದ್ರಾಳ, 
7.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಆಲೂರ, 
8.ಎಸ್‌.ಡಿ.ಹಮ್ಮಿನಿ 
615 | ಬಾಗಲಕೋಟ | ಬಾಗಲಕೋಟ | ಬಾಗಲಕೋ 4702- ಪೆಧಾನೆ ವಾಗಲಕೋಟಿ`ಜಕ್ಷೆ`ವಾಗಲಕೋಟಿ ತಾಲೂಕನೆ 995.00 |.ಎಚ್‌.ಆರ್‌.ಚೆಂಚಲೆ, - Pa 0.00 [= ಡರ ಪ್ರಹಹ ನ್ನಡ ನರಾ ಪಡ್‌ 
Wi ಏತ ನೀರಾವರಿ [ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವ ವಿಧ್ಯಾಲಯ 2.ಎಂ.ಪ್ವಆರ್‌.ಕನ್ನಟಕ್ಷನ್‌, ಅನುಮೋದನೆ ಆಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಯೋಜನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 3.ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
80 | ವಾಗಲಕೂಟ | ಬಾಗಲಕೋ ಬಗ 4702- ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಾಗಲಕೋಟ 4600 ಕಸ ಗೊೋಸಾರ 45.97 31 Zorro ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ಸಂ ಸನಂ] 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಾದಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ 


20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರಬಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ'`ಷೆಸರು ಅಂದಾಜು ಷೆ 


10 11 12 13 1 14 


1772- ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೂಳೆಗಾದ ಬಾ 


ತಾಲೂಕಿಸ ಕಲಾದಗಿ-ಕಾತರಕಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ 


250.00 .ಡಿ.ಜೆ. ಎನ್‌.ಎಸ್‌, ಪೂಜಾರಿ 272.98 00 Serr Rod 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ (Providing 

Protection work and asphalting to 
breached approach embankment) 


4702- ಪ್ರೆಧಾನೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು |ಪವಾಹದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಬಾಗಲಕೋಟ 50.00 
ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಾದಗಿ-ಕಾತರಕಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ 


ಪುನರುಜ್ಛೇಪನ ಕಾಮಗಾರಿ(Restoration of 
breached embankment) 


ಆರ್‌.ಎಲ್‌. ಮೋರಬಾಗಿ 4485  |ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


pe ಸಾ ei) 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕನಾ 


[a 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 


ಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಪ್ಠಾಸ। 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತದೆ 


Fl 


073 | ಬಾಗಲಕೋಟಿ] ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ 4702- ಪೆಧಾನೆ ಪ್ರವಾಪದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ `ಚಾದಾಮ 4400 . ಪೌದರಿ 39.13  |ಸೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂ 37 
} ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾತರಕಿ(ಸೈಟ-1) ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 


NS eld ch 
ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


೧.09. 


2 2 
ವಿಕೋಪ; 


ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕೃತಿ 
ದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 


ಸು 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 


SS ಬಾದಾಮ ಬಾದಾಪ 472- ಪಧಾನ ಪವಾಪರಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಬಾದಾಮಿ 49.00 ಮಡ 000 ತಗ ರಾರದ ತಡೇತ ಸಂ ಸನ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾತರಕಿ(ಸೈಟ-2) ಬ್ಯಾರೇಜಿನ 'ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿನಾ 
| ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ ಪುನರುಜ್ಚ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ .09,2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುತು 
| ಗಳನ್ನು ಕೆ 
| ನಣೆಗಳೆಲ್ಲಿ ಪಾ 
ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
f ಸಗೊಳಿಸಲು 
ತದೆ 
| 688 ದಾಗಲಕೋ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ 4702- ಪ್ರಧಾನ ಪೆವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಬಾದಾಮಿ 165.00 1.ಬಿ.ಎಸ್‌.ಪಾಟೇಲ, ಆರ್‌.ಬಿ. ಅಸ್ಸಿ 0.00 ಪೆಗತಿಯಪ್ತೆಡೆ: 
f ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ಆಸಂಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿಣ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 2.ಬಿ.ಡಿ.ರಾಕೋಡ, 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ 3.ಎಂಎನ್‌.ಮದರಿ, 
| 4.ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಪೂಚಾರಿ, 
| 5,ಆರ್‌,ಬಿ.ಆಸ್ಥಿ, 
\ 
$6 | no | ಬಾದಾವ ಬಾದಾಮಿ 4702” ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಬಾದಾಮ 4400 — ಎನ್‌ ಜಿ ಕೋಟಿ 3300 Arr ಗಾಂಡಿದೆ ಸರ್ನಾರದೆ ತಡೇಶ್‌ ಸರ ಸನ] 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಗರಾಳ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿನಾಂಕ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 20.09.2019 ರ ಪತೆದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 


ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ'`ಹೆಸೆರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ ಧಾಗವೆಹಸಿದೆ ಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ತೆ ಘೆಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹೆಂತೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಸ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರೆಗತಯ 


2 


4 


5 6 7 8 9 10 1 12 


14 


057 


ದಾಗಲಕೂಟ 


ಬಾಗಲಕೋಟ 


472 ಪಧಾನ ಪವಾಹದಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹುನಗುಂದ 4500 ಬಿ.ಎಸ್‌ ಜಾಲೆಹಾಳ 4808 4820 'ಪೊರ್ಣಗೂಂಡದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬಲಗುಂದಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ ಸನೀಇಗ427 
ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜದಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


638 a 


ಹುನಗುಂದೆ 


ಬಾಗಲಕೋಟ 


ಬಾಗಲಕೋಟ 


4702- ಪ್ರಧಾನೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೂಳಗಾದ ಹುನಗುಂದ 49.00 pp ಎಎ'ಹಕೇಮಕ 48.94 2565 ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳ್ಳೂರ-ಹಳದೂರ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 

ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಆನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 

ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಹಾಬಿ 
ತಾಲೂಕಿನ ಹೊವಿನಹಳ್ಳಿ-ಇಂಜಿನವಾರಿ 
ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


755 454 44] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ'ಸಂ. ಸನೀಇಗ427 
ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 

ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


000 


ಹುನಗುಂದ 


ಬಾಗಲಕೋಟ 


4702- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಾಂಧಾರ 


495 ಪ್ವಆರ್‌ ಬಬಕೌಶ್ಠರ 494 44)  |Sotr od ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ, ಸನೀಇಗ2/ 
ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 

ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 

ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


601 


ಬಾಗಲಕೋ 


ಹುನಗುಂದ 


ಬಾಗಲಕೋಟ 


172- ಪ್ರಧಾನ 


ರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸನೀಇ/42/ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕಿಷ ಸುರಳೀಕಲ್‌  ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 


ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


|| | IR 


ಕಸಂ] ಜಿಕ್ಷ್‌'T ತಪ್ಲೂಕು ಮತತ ಾಷಗಾರಿಯ' ಪಸರ ತಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `'ಚಾಂಡರನತ್ರ್‌ವಗವಡ ಟಂಡರ್‌ ಆಂಗಿಕಾರವಾದ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಷ್‌] `ಪೆಷ್ನ SN 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು K 
| 7 7 4 ಸ [3 § [) [) IN [e |] 
662 | ಬಾಗಲಕೋಟಿ | ಹುನಗುಂ ಹುನೆಗುಂದೆ 4702- ಪಧಾನೆ ಪವಾಹದಿಂದ್‌ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹನಗುಂದ ಎನ್‌.ಎಚ್‌. ಹವಾಲದಾರೆ 36.99 23.71 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೆಶ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಾಗಿ-ಚಿಕ್ಕಮಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಆಣೆಕಟ್ರು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 20.09.2019 ರ ಸತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಃ 
ಆಧಿನಿಯಮ 1099ರ 
663 | ಬಾಗಲಕೊೋೇ ಹೆನೆಗುಂದೆ ಹುನೆಗುಂಡ್‌ |4702- ಪಧಾನ ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹುನಗುಂದ ಎನ್‌ ಎಚ್‌ ಹವಾಲದಾರ [XT FET) | 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ಖೈರವಾಡಗಿ ಬ್ರಾರೇಜಿನ 2 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 019 
ಕೋಣ ದ ಕಾಮ ಬಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಜನಿಕ ಸ ಸೆಂಗಹಣಿಗಳಲ್ಲ" 
ರುಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(4)ರಡಿ 
ಯಿತಿ ವೀದಿ * ೨ನುಪ್ಯಾನ ನಗೊಳಿಸಲು 
ಸುಮೋದಣೆ ನೀ ಬಾಗಿರುತ್ತದೆ 
684] ಬಾಗಲಕೋಟಿ | ಹುನಗುಂದ ಹುನಗುಂದ [AIS ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಗೊಳಗಾರ `ಪನಗುಂಡೆ ಎನ್‌.ಎಚ್‌ ಹವಾಲದಾರೆ 9.99 399 — [Serer Apo8d ಸರ್ಕಾರದ ಆಪ RNAI 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿಸಾಂಕ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ 20.09.2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕತಿ ತ್ರಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು, ಕರ್ನಾ ಟಕ 
ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿವಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
CEN EST 472- ಪಧಾನ ಪವಾಹದಿಂದ್‌ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ್‌ ಜಾದಾಮಿ ವಾಧ್ಸ'ಷಾಸ್‌ನಗ 54 FT TET —— 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ನೀರಾವರಿ [ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರ (ಹೊಸ) ಏತ ವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ 
ಯೋಜನೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ .2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತ 
ಕಾಮಗಾರಿ § ಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
೯ಜನಿಕ ಸಂಗಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅಸುಷ್ಯಾನಗೆ. 
[566 | SNE 4702- ಪೆಧಾನೆ ಪವಾಹರಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜಾದಾಮ ವನ್‌ 494 00  |AerFARS ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ 30 ಸರಗ] ] 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ವೀರಾವರಿ |ಕಾಲೂಕಿನ ಶಿವಯೋಗಮಂದಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆಯ ಪುಗರುಜೀವನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಸಾಪಿ/2018 ಬೇಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕರಿ 
ಪಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಆಧಿನಿಯಮ 1099ರ ಕಲಂ 4(-)ರಣ 

ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ : K 


8) 


[3 
36) 
q 
E 
[1 
gl 
G&L] 
GU 
gy 
(Gl) 


ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ"ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ೦ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಪಚ್ಚ" ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಹರ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ] ಪ್ರಗತಿಯೆಲ್ಲಿಡೆ 


p) 3 4 5 6 7 8 9 10 12 3 14 
ಬಾಗಲಕೋಟಿ] ಬಾದಾವ ಬಾದಾಪ 472 ಪ್ರಧಾನ ಪವಾಹಪದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜಾದಾಪ 495 — ಎಎನ್‌ ಪಾಟೀಲ 494 - ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡ್‌" ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಸನ] 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ನೀರಾಷರಿ [ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಎನ್‌. ಜಾಲಿಹಾಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ] `ಜಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ 4702- ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ `ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಾದಾಮಿ 50.0 | ಎ.ಎನ್‌. ಪಾಟೇಲ 49,99 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ'ಸಂ. ಸನೀಇಗಸ2/ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ನೀರಾವರಿ [ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 


ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜದಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ದಾಗಲಕೋಟೆ 472- ಪೆಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹುನಗುಂ 15.00 - ಕೌಎಸ್‌.`'ಅಮಾಣಿ" 14.99 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ನೀರಾಪರಿ [ತಾಲೂಕಿನ ಕಮತಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ 


ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌ಸಂ. ಸನೀಇಗ42/ 
ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಬಾಗಲಕೋಟಿ 4702- ಪ್ರಧಾನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ವಏತ ನೀರಾವರಿ 


ಯೋಜನೆ 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದೌ್‌`ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 'ಹುನಗುಂ 10.00 - ಟಿ. ಅಮಾ 9.93 
ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಗನೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸರ್ಕಾರದ್‌ ತಡೇಶ್‌ಸಂ. ಸನೀಇM2] 
ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಬಾಗಲಕೋ 4702- ಪೆಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ನೀರಾವರಿ 


FE 
ಯೋಜದ 


455 ರ್‌ ಆಯ್‌ೌ.ಎಚ್‌. ಮುಜಾವರ 494 4.90 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸವನೀಇ/42/ 
ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧನಕೊಳ್ಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮೊತ್ತ ಟೆಂಡರ್‌ನಕ್ಷಿ ೦ಡೆರ್‌ ಆಂಗ ರವಂ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


4702- ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 


pl 
ತಾಲೂಕಿನ ಘಟಪಭಾ ನದಿಗೆ ಆ 
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಢವಳೇಶ್ವಃ A) 
ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4102-. ಪಧಾವ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಾಂಧಾರ 


ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಧ್ಯ 
ತಾಲೂಕಿನ ಘಟಪಭಾ ನದಿಗೆ ಆಡಲಾಗಿ 


ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮಿರ್ಜಿ. ಬ್ರಾರೇಜ ಪುನರುಜ್ದೀವನ 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪೊರ್ಣಗೊಸಔಡೆ 
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ಸರ್ಕಾರದ ಆದೆ. 
ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂ 


20.09.2019 ರ ೫3: 


2 


\ 


[4 


4702- ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 


ಪವಾಷರಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಢೊಳೆ 


ತಾಲೂಕಿನ ಪಟಪಭಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 


ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚನಾಳ ಬ್ಯಾರೇಜ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


1.ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪವಾರ 
2.ವಿರೇಶ ನರಗುಂದ 
3.ಏಸ್‌.ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲ 
4.ಜೆ.ಮಸ್ತಾನಯ್ಯ 


5.ಬಿ.ಇ.ಹಚಡದ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


4702- ಪೆಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 


ಪವಾಹಪದಿಂದ್‌ "ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಧೊಳೆ 
ತಾಲೂಕಿನ ಘಟಪುಭಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿದ್ದೇ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶ್ರೇಶ್ರರ(ಮುಧೋಳ) ಬ್ಯಾರೇಜ 


ಹತ್‌ 'ಶರಬಿಕಾಹು 


ಸರ್ಕಾರದ ತದೇಕ 


ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂ ದಿನ 
20.09.2019 ರ ಆಸದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕತಿ 


ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗ 


4702- ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 


ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಮುಡೋಳೆ 
ತಾಲೂಕಿನ ಘಟಪಭಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಇಂಗಳಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂ AT) 
ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂ 
20.09.2019 ರ್ರ ಪತನ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳೆಲ್ಲಿ ಪಾ 

ಅಧಿವಿಯಮ 199೧ರ ಕಲಂ 4(ಏ)ರಡಿ 
ವಿಪಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರು 


4702- ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಅಣೆಕಟ್ಟು /ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 


ಪವಾಷದಿಂದ ಹಾನಿಗಾಳೆಗಾದ ಮುಧೋಳ 
ತಾಲೂಕಿನ ಘಟಪಭಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಜಂಬ ಕೆ.ಡಿ. ಬ್ಯಾರೇಜ 


ಪುನರುಜ್ಟೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 


ಆಧಿವಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತರ ಲಕ್ಷ ಶೀರ್ಷಿಕ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು`ಮೊತ್ತ `ಟಂಡರ್‌ನಕಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


೦ಡೆರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾ' 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹಂತೆ ಷರಾ 


S 6 7 8 9 


13 14 


4 
೪ ಮುಧೋಳ 


ನರಾ 


472- ಪೆಧಾಷ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 


ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಾಂಧಾರ 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಧೊ 4702- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 


482 ] ಬಾಗಲಕೋಟೆ |] ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಲವಿಂಡಿ 


4702- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ 


ಪವಾಹದಿಂಡ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಢೊಳ 84.00 
ತಾಲೂಕಿನ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಆಡ್ಡಲಾಗಿ 

ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಸಬಾ-ಜಂಬಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ 

ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 


1.ಆರ್‌. -ಬಿ.ಆಸ್ಕಿ, 
2.ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪವಾರ, 
3.ಎಸ್‌.ಬಿ.ಕರೇಕಲ್‌, 
4.ಕೆ.ಸಿ.ಗೋಸಾರ, 
5.ಎಂ.ಪ್ವಿ.ಹೊನ್ನುಟಗಿ, 
6.ಎನ್‌.ಪಿಹೊನ್ನುಟಗಿ, 
7.ಎಂ.ಪಿ.ಐಗಳಿ 


ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪವಾರ 


—Fರರ ರರ 
ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ `ಹಾನಿಗೊಳಗಾಡ ಮುಧೋಳ 50.00 |- 
ತಾಲೂಕಿನ ಘಟಪಭಭಾ ದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 

ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ 

ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಜಿಪ್ಯ`ಕಮಕೇರಿ 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಧೊಳೆ 50.00 |- 
ತಾಲೂಕಿನ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 

ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಆಲಗುಂಡಿ ಬ್ಯಾರೇಜ 

ಪುನರುಚ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶೆ'ಸಂ. ಸನೀಇ/42/ 
ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 

ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 

ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


೦. ಸವೀಇ/142/ 
ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


೨೦.೦೦ es 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಜಮಖಂಡಿ ೨೦.೦೦ 
ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 
ಅಡಿಹುಡಿ-ತೊದಲಬಾಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ 


ಎ.ಎನ್‌. ಪಾಟೀಲ 


ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ(ಇಲೆಕ್ಟೀ €ಕಲ್‌ ಹಾಗೂ ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ). 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌ ಸಂ. ಸನ] 
ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ರ್ಸ್ಕಾರದೌ ಆಡೇಶ್‌ಸಂ ಸನ 
ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ದ 


ಮತಕ್ಷೇತೆ' ತಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ" ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹಸರು ಕ್‌ ಟೆಂಡರ್‌ ತಂಗೀಕಾರವಾದ'] ಗತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ” 
ಗುತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
4 p [ [] 10 [i] Ip i 8 
ಜಮೆಖಂಔ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿ ಗಾದ ಜಮಖಂಡಿ KENT) IIR [Seer Aron ರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌ 33 
ತಾಲೂಕಿಷ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂ 
ಆಡಿಹುಡಿ-ತೊದಲಬಾಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ 20.09.2019 ರ ಪತದಲ್ರಿ 
ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಕಾಮಗಾರಿ(ಸಿಫ್ಟಿಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ). ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಡಣ್‌ 


ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಏ)ರಡ 
ವಿನಾಯಿತಿ-ಜೀದಿ ಆನುಶ್ಸಾನಗೊಳಿಸ ಲ 


ಅನುಮೋದನೆ ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬೀಳಗಿ 402- ಪಧಾನೆ ಪೆವಾಪದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಎಣಿ 29.99 28.80 ಹಾರ್ಣಗೂನಕದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ನೀರಾವರಿ |ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬೀಳಗಿ 
ಯೋಜನೆ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ 


ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ | 


685 | ಬಾಗೆಲ' ಬೀಳೆಗಿ 4702- ಪ್ರಧಾನ ಪವಾಹದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾ ಬೀಳೆಗಿ 50.00 |- 49.99 4.00 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ನೀರಾವರಿ |ತಾಲೂಕಿನ ಘಟಪಭಾ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 2018 ಬೆಂಗ 
ಯೋಜನೆ ಲಿಂಗಾಪೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ೧1೧ ರ ಪತ! 


ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ(ಇಲೆಕ್ಟೀಕಲ್‌ ಹಾಗೂ 
ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಎಕ ಸಂಗಹಣೆ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಪ್ಸಾನಗೊಳಿಸಲು 


(86 |S ಬೇಳೆಗಿ 4702- ಪೆಧಾನೆ ಪೆವಾಪದಿಂದ `ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಬಿಗಿ 2800 |- ಎ.ಎನ್‌. ಪಾಟೇಲ 27.99 7537 Serr Aeodd ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ ಸಂ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ನೀರಾವರಿ |ತಾಲೂಕಿನ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳ. 
ಯೋಜನೆ ಲಿಂಗಾಪೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ 20.09.2019 ರೆ ಪತ 


ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾ 
ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 


ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 


ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ(ಸಿಪ್ಪಿಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ). 


ಸರ್ಕಾರದ ತಡೆ ಸಂ ನ] 
ಮಸಾಪಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕತಿ 


ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


AT | nod | ಬಾಗಲಕೋಟೆ SNE NS ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪಾಪದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ವಾಗಾಕೊೋಟ 47.00 - ಆರ್‌-ಬಿ.ಆಸ್ಕೌ 44.99 76.85 
ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ 
ಪುನರುಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಟ 


ಇಷ 


Ct 
Kl 
0 
[23 

304) 


ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಪಂಡರ್‌ನನ್ಲ ಧಾಗವಹನದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


6 


೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


688 | ಬಾಗಲಕೋಟಿ 


4702 ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 


68) | ಬಾಗಲಕೊಟ 


4702 ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ 


ಬಾದಾಮಿ 


4702- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 


ಬಾಗಲಕೋಟಿ 


ಬಾದಾಮಿ 


4702- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಾಂಧಾರ 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ "ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಾದಾಮಿ 
ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚನಗುಡ್ಡ (ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು) 


ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಳಗಾದ ಬಾದಾಮಿ 
ತಾಲೂಕಿನ  ಕಾಟಾಪೂರ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ 
ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿ 
ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಪುನರುಜ್ನೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


46.00 


45.00 


46.00 


ಪ್ಪ.ಎ೦.ಅಂ। {e] 


46.05 


ಎಸ್‌.ಎಸ್‌, ಪಾಟೀಲ 


44,99 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸನೀಇ/42/ 
ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


42.83 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 


ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ'ಸಂ. ಸನೀಇ/42/ 
ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅಸುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


45,99 


44.34 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ಸಂ. ಸನ] 
[ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


46.04 


4508 ಪೊರ ಗೂಂಡಿದ 


48.00 


ಆರ್‌.ಎಸ್‌ 'ಡೊಡಮೆನಿ" 


47.99 


4785 Zorro 


ಸರ್ಕಾರದ`ಆಡೇಶ್‌ಸಂ. ಸನ] 
'ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸನೀಇಗ42/ 
ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


WESTER 


TTT TREE 


ಕಸ ಟೆಂಡರ್‌ ಗವ ಟಔಂಡರ್‌ ಆರಗೀಕಾ § ಹೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಂತ | ಖ್ಯ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪಗತಿಯಲ್ಲಿಃ 
l [ 8 ) 10 Il 12 IE) Nr] Cae 
[A 4702 ಪಧಾನ ಪವಾಹರಿಂದ `ಹಾನಗೊಳಗಾದೆ 455 436 |ರಗೂಂಡಿದೆ ರರ್ಕಾರದ ಅಡೆ 35 27 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ನೀರಾಷರಿ |ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರ (ಹಳೇ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಶಪುನರುಜ್ದೀವನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ಟಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ತದಲ್ಲಿ ತುತ % 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1991ರ ಕಲಂ 4(ಏ)ರಡ 
ವಿನಾಯಿತಿ ಡಿ ಅನುಷ್ಠಾಗಗೊ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾ 


ಹಾನಿಗೂಳಗಾದ ಬಾದಾಮಿ 


4702- ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ 


[674 (dod ಪವಾಹದಿಂದೆ 404 IR [Apter od 
ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಸಿಬಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ 


ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಚ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


20.09.2019 ರ 2ತದೆಲ್ಲಿ ತ: ಸಕ್ಕಶಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 


ಸಾರ್ವಜಟಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 


ಅಧಿದಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 


ಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 


ತನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
[XN 4702- ಪಧಾನ ಸವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜಾದಾಮ” 605] ವನ್‌ ಪಾಟೀಲ 16.04 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೌತ M7 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ನೀರಾವರಿ [ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಜಿನವಾರಿ ಏತ ನೀರಾಪರಿ ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 20.09.2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಶಕ್ಕಪಿ 
೯ಜನಿಕ ಸಂಗಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ನಗೊಳಿಸಲು 
676 4702- ಪಧಾನ ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೂಳಗಾದ ಬಾದಾಮಿ 4.95 — ಎ.ಎನ್‌. ಪಾಟೀಲ 4.04 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ನೀರಾವರಿ |ತಾಲೂಕಿಸ ಸಂದಿಕೇಶ್ಷರ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಏತ 
ಯೋಜನೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಟೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ a 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಯಷ 1999ರ ಕೆಲಂ 4(ಎ)ರಟಿ 
ನೀಡಿ ಆನುಪ್ಯಾಣಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ಒೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
757 07 ಪಧಾನ ಪವಾಷರಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಾಗಲಕೋಟ 495 — ಎಸ್‌ ಅಷಾಣಿ 494 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೆಶ 3; ig 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ನೀರಾವರಿ [ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆ ಇರು ಬಿನಾ 
ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 20.09.2019 ರ ೫ಸದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳೆಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಆಥಿವಿಯಮ 1990ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಷೆಸರು 


ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ದೂಕು ಕ್ಷೇ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `'ಟಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ'ಭಾಗವೆಹಿಸಿದ ಟಂಡರ್‌ ಆಂಗೇಕಾರವಾಡ'] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ' ಹಂತ ಷೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ 
[ b) 3 4 [) , [] [) 10 i 12 14 
608 | ಬಾಗಲಕೋಟಿ | ಹುನಗುಂದ ಬಾಗಲ 702° ಪಧಾನ ಪವಾಹದಿಂದ್‌ "ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹುನೆಗುಂದೆ 4.95 ಪಿ.ಎಸ್‌. ಲಮಾಣಿ 493 3.66 |ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆಡೇಶ'ಸಂ. ಸನ] 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ನೀರಾವರಿ |[ತಾಲೂಕಿಣ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
| NIHR | rode ಬೀಳೆಗಿ 4702- ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ `ಹಾನೆಗೊಳೆಗಾಡೆ ಬಾಗಲಕೋಟ 1.75 - ಎ.ಎಸ್‌'ಡೊಡಮನಿ 174 170 |Z Nod ರ್ಕಾರದ ಪಡೇಪ ಸಂ. ಸರಗ] 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ನೀರಾವರಿ [ತಾಲೂಕಿನ ತುಳಸಿಗೇರಿ ಕೆರೆ ತುಂಬವ ಏತ ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಯೋಜನೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ 20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಆಸುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
700 | NSH | NORE Ah 402 ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹೆದಿಂದ್‌ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಾಗಲಕೋಟ 1.70 1.60 |Zeter No ರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ'ಸೆಂ. ಸನೀಷಗ427] 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ನೀರಾವರಿ |ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಶೆಲ್ಲಿಕೆರಿ ಹಾಗೂ ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಯೋಜನೆ ಗೋವಿಂದಕೋಪ್ಪ ಕೆರೆ ತುಂಬವ ಏತ 20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕೃತಿ 
ನೀರಾಪರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿವಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
TN | cdot | ಮುಧೋಳ ಮೊಳ ]4702- ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹೆದಿಂದ್‌'`ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಫ (ಳೆ 40.00 39.99 39.83 Zorro ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆಡೇಶ್‌ಸಂ. ಸನೇಇಗ427 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಆಡ್ನಲಾಗಿ ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ  ಜಾಲಿಬೇರ ಬ್ಯಾರೇಜ 20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕೃತಿ 
ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
77 | not ಹೊಳ | ಮುಢೋ 472- ಪ್ರೆಧಾನೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಧೋ 4500 ಎಸ್‌.ಎಂ. `'ಮೆಟಗುಡ್ಡೆ 44,99 4350  |Aerrnೂoಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ಸಂ. ಸನ] 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ [ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಜೀರಗಾಳ ಬ್ಯಾರೇಜ 20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ, ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


Ee 


TEE 


ಕಸಂ. ಪಿಕ್‌] ಇಾಷಾಕು ಮೆತಕ್ಷೇತೆ [ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಪತ್ತ] `'ಟಂಡರ್‌ನಳ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ತಂಗಿಣಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆಡಾರರ ಹಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


pl 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ಪಚ್ಚ" ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ್‌ ಷರಾ 
pl _ ಸ 


70% ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾ 
ತಾಲೂಕಿನ ಘಟಪಭಾ ನದಿಗೆ 
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮಾಚಕನೂರ 
ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 

704 x 
7/6ಈ, 7/6೬, 7/96 ಶ್ರೀಮತಿ.ಯಂಕವ್ಪ 2.ಎಸ್‌.ಎಚ್‌.ಭೋವಿ, 
(ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾದರ, ಶೀ.ಸಾಬಣ್ಣ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ 3.ಏ್ಲಿ.ಎಲ್‌.ನಾಯಿಕ, 
ಮಾದರ, ಶ್ರೀ.ಗ್ಯಾನಪ್ತ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾದರ, 4.ಕೆ.ಎಚ್‌.ತಳವಾರ, 
ಶ್ರೀ.ಶಿಷೇಂದ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾದರ ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

705 ಖರ ಗಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ:47/, 48/, 1.ಎ.ಐಎನ್‌.ಪಾಟೀಲ, 


48/2ರ ಶೀ.ಸಂಗನಬಸಪ್ರ ರಾಮಪ್ಪ ಮಾದರ, 
ಶೀಮತಿ.ಗಚ್ಛವ್ವ ಭೀಮಪ್ಪ ಮಾದರ, 
ಶ್ರೀಮತಿ.ಬಾಳವ್ವ ದ್ಯಾಮಪ್ಪ ಮಾದರ ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


2.ಬಿ.ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲ, 
3.ಎಂ.ಎನ್‌.ಹರಿಜನ, 
4,ಎಸ್‌.ಎನ್‌.ನಂದನೂರ, 
5.ಪ್ವಿಡಿ.ಗೌಂಡಿ, 
6.ವಾಯ್‌,ವಾಯ್‌.ಚಲವಾದಿ, 
7.ಎಸ್‌.ಬಿ.ಕರೇಕಲ್‌ 


ುಡ್ಡ ತಾಲೂಕಿನ ಆಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರ 
46/ ಶೀ ಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ರುಳೀಂದ 
ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾಪರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವದು. 


2.ಸಿ.ವಾಯ್‌.ಐಹೊಳಿ, 
3.ವಾಯ್‌.ಎನ್‌.ಪಾತೊಟಿ, 


r] ಕಲೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ 
ಸ ನಂ 239/ ಶೀ ಹನಮಂತ ಯಲ್ಲಪ್ಪ 
ಬಜಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವದು. 


1)ಕ.ಎಚ್‌.ತ 
2)೨ಿ.ಎ.ಬಾಗೇವಾಡಿ, 
1)ಎಂ.ಪ್ವಿಪಾಟೇಲ, 

4)ಎ.ಎನ್‌.ಪಾಟೀಲ, 


ವಾರಿ, 


ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ ಸಂ. ೫೩2/4? 
ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ಓನಾಂಕ 
20.09.2019 ರೆ ಪ3ದೆ 


ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗ 


ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲ 


ses 
RONG 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


Dhl MASS 


STEaಕೊಡೆನಗಿದೆ 


ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕೋಟಿ 
ಇವರು ಸರ್ವೆ ನಂ 6/2 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 
ಹೊಳೆಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಟಂಡರ್‌ ಪೆಕಿಂಯ 
ಇಲಾಖೆಯ ಸ; 


ರುನಗುಂದೆ ತಾಲೂಕಿನೆ ಇಂದವಾರ ಗಾಮದೆ 
ರಿ.ಸ.ನಂ.43/2, 55/2, 55/3 ರ ಶ್ರೀ ಹನಮಪ್ಪ 
ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಹಾಗೂ ಶೀಮತಿ. 
ಗುರಲಿಂಗವ್ಪ ತಂ.ಭೀಮಪ್ರ ಮಾದರ ಹಾಗೂ 4)ಚಂದಶೇಖರ ಕಾಖಂಡಕಿ, 
ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ 5)ವಿರೇಶ, 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವದು. 6)ಎಂ.ಎ.ಮೇಟಿ, 
7)ಎ.ಎನ್‌.ಪಾಟೀಲ 


ಬಾಗಲಕೋಟಿ | ಹುನಗುಂದ ಹುನಗುಂದ |ನತೌಷ್‌ ಘಟಕ ಹೋದನೆ 


ನೆಗುಂ 
ರಿ.ಸ.ನಂ.266/, 266/3 ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ಯಂಕಪ್ಪ 
ಹಾದಿಮನಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ನದಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವದು. 
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ಗಂಡರ ಪಕಿಯೇಖರಿಡೆ 
ಇಲಾಖೆಯ ಸಹವಮಃಕಿಗಾಗಿ ಸ 


0.00 ಚಂಡರ್‌ ಪಕಯೆಯಕ್ತಡೌ ತರಿ 


ಎಲಾಖೆಯ ಸಹಮಕಿಗಾಗಿ ಸನ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 


೫ 


1 


ಕ್ರಸಂ ಜಿಕ್ಜೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತ್ರ ಕೃಶರ್ಷಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `ಟಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ೦ಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದೆ']'ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 7 ಪಚ್ಚ" ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
| ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ] ಪಗತಿಯಕ್ಲಿಡೆ 
1 2 3 4 6 ff 8 9 10 i 12 13 14 
™M | No ಹುನಗುಂದ ಹುನಗುಂದ |ನಿಕೌಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜಕ ಹುನೆಗುಂದ ತಾಲೂಕ `ಪೋಚಾಪೊರೆ 70.00 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ: 
ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸನಂ.19/, 25/ ಶ್ರೀ.ಅಮರಪ್ಪ 
ಹುಲಗೆಪ್ತ ಬೇಗಾರ, ಶ್ರೀ.ದೇಶಪ್ಪ ಸಾಬಣ್ಣ 
ಬೇಗಾರ, ಸ.ನ.18/ಬ/lಅ, 24/2 ) 
ಶ್ರೀಮತಿ.ಸುಶೀಲವ್ವ ಗಂ. ಹನಮಪ್ಪ ಕುರಿ, 
ಸ.ನಂ.24/3, 25/2 ಶ್ರೀ.ಹುಸೇನಪ್ಪ ತಂ.ಸಾಬಣ್ಣ 
ಬೇಗಾರ ಹಾಗೂ ಸ.ನಂ.19/2 ಶ್ರೀ.ಅಮರಪ್ಪ 
ತಾ.ಹುಲೆಗವ್ವ ಬೇಗಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ನೀರಾಪರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವದು. 
UN ES ಬೀಳಗಿ ವಗ ವಿತಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಬೇಳೆಗಿ ತಾಲೂಕ `ಹಂದರಗಿ ಗಾಮ 800 ಗಸುನೀಲ'ಗ್‌ಡರ. ಪಪ ದೊಡಮನಿ 557 0.95 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಯಮನವ್ವ ಠಈರಪ್ಪ ಹುಲ್ಲೂರ ಸರ್ವೆ 2)ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಕೋಲ್ಲಾರ, 
ನಂ:66/6 ಹಾಗೂ 63/6 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ 3)ಎ.ಎನ್‌.ಪಾಟೀಲ, 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 4)ಪಿ.ಪಿ.ದೊಡಮವಿ 
73 | wot AN ಕ 34.50 0.00 ಬಡೆಕ` ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಂಜೂರಾಗಚೆಕಾಗಿದೆ. 
ಮುಂಡಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಚಿನ್ನಪ್ಪ 
ಮಾದರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ 
ನದಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
UE ESR ಪಳಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಕ್ಷ ಜಳಿಗ ತಾಲೂಕ 3500 —|)ತರ್‌.ಎಂ.ಡೆಯಗೊಂಡೆ, ತರ್‌.ಎಂ.ದಯಗೊಂಡ 23.94 000 | ಎಲ್‌ಓ.ಎ'ಕಾಡವಾಗಿದೆ- 
ತೋಳಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠ್ಠಲ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾದರ 2)ಆರ್‌.ಸಿ.ಕಲಶೆಟ್ಟಿ, 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಘಟಪಭಾ 3)ಆರ್‌.ಬಿ.ಸಿದ್ದರೆಡ್ಡಿ. 
ನದಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 4)ಎಸ್‌.ಕೆ.ಗೌಡರ 
5)ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಾಖಂಡಕಿ, 
6)ಎ.ಎನ್‌.ಪಾಟೀಲ, 
7)ಎಸ್‌.ಜಿ.ಬಿರಾದಾರ, 
8)ಆನಂದ ದೀರಲಕೇರಿ, 
9)ಆರ್‌.ಎಚ್‌.ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ, 
10)ಜಿ.ಟೆ.ಮುಕುಂದ 
78 | node 24 ಬಳಗ ವಿಶೇಷ್‌ ಘಟಕ್‌ ಯೋಜನೆ ಬಾಗಲಕೋಟ ಇಲ್ಲೆ ಬಳಗ `ತಾಲೂಣೆ 50.00 [ಗತರ್‌.ಎಂ.ಡೆಯೆಗೊಂಡೆ |ತರ್‌.ಎಂ.ದೆಯೆಗೊಂಡ 33.70 000 | ಎಲ್‌ಓ.ಎಕಾಡರಾಗಿಡ 
ಕೊಂತಿಕಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಯಮನಪ್ಪ ಹನಮಂತ 2)ಆರ್‌.ಬಿ.ಸಿದ್ದರೆಡ್ಡಿ, 
ಚಲವಾದಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 3)ಸೌರಭ ಮೇತ್ರಿ, 
ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 4)ಎಸ್‌.ಕೆ.ಗೌಡರ, 
ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ, 5)ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಾಖಂಡಕಿ, 
ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾತರಕಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾನಪ್ಪ 6)ಎ.ಎನ್‌.ಪಾಟೀಲ, 
ಸೋಮಪ್ಪ ರಾಶೋಡ ಹಾಗೂ ಇತರರ 7)ಎಸ್‌.ಪಿ. ಘೋರ್ಪಡೆ, 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
76 | ಾಗಲಕೊೋೇ ಜಗ ವಗ ವಿಶಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಬಾಗಲಕೋಟ `ಇಕ್ಸ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕ 63.50 1)ಎಂ.ಎಂ.ಮುಂಡೇವಾಡಗ 000 | 


ಬಾಡಗಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶಿನಾಥ ಪುನ್ನು 
ರಾಶೋಡ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


೦ಡರ್‌ `ಪ್ರಕ್ರಯೆಯೆಳ್ಲಿಡೆ. ಆರ್ಥಿಕ 
ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


\ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಬ'ಮೊತ್ತಗ'' `'ಟಂಡರ್‌ನೆ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಟಿಂಡರ್‌ ತರಗೀಕಾರವಾದೆ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಷೌತ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಂತೆ 
f ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
F 
& 6 7 8 10 7 ಗ್‌ 
ತಾರೂಕನ ಬಂಡಗೋಡ ಗಾಮಡೆ 20000 [೧೭37 ಇಜ್ದಪ್ಟೆ 217.42 ಪವ KW oo 
ಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 2)ಜಿ.ಮಸ್ತಾನಯ್ಯ. ಘೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3)ಎಂ.ಸಿ.ಚಿಕ್ಕರೆಡ್ಡಿ, 
4)ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಚೌಧರಿ, 
5)ಆರ್‌.ಬಿ.ಆಸ್ಕಿ, 
6)ಎಸ್‌.ಎನ್‌.ನಂದನೂರ, 
t 3 ಗಿಪೀಡಿ:ಗೌಂಡಿ ದ 
ಜಮಖಂಡಿ "ತಾಲೂಕ್‌ `ಸಲಪ್ಳ್‌''ಗಾಮಡೆ 5000 ಗಚಿತರ್‌ವರಾದಾರೆ. 38:09 
ಶೀ.ಪರಸಪ್ಪ.ತಾಯಿ.ಶಾವಂತವ್ವ ಕಾಂಬಳೆ ಮತ್ತು 2)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಕರೆಕಲ್‌, 
ಇತರರ. ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ 3)ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕರ್ರ 
| ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 4)ಸಿ.ಎ.ಬಿರಾದಾರ, 
| ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ 5)ಎನ್‌.ಎಸ್‌ 
| ಕುಲಪಳ್ಳಿ ಗಾಮದ ಶೀ.ಸಹದೇವ ಭೀಮಪ್ಪ 
ಕಾಂಬಳೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
| ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲಿಸುವುದು 
\ ರಬಕನ-ಬನಹೆಟ್ಟ ತಾಲೂಕು `ಜಗದಾಳೆ ಗಾಮೆದೆ 60.00 |ಗಎಸ್‌ಐಪವಾರೆ, 59.98 
ಹಳ್ಳೂರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ದುರ್ಗಾದೇವಿ 2)ಎ.ಬ್ಹ.ಹೂಗಾರ, 
| ಗುಡಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಬಾಂದಾರ 3)ಬಿ.ಪ್ವಿಡೋರನಳ್ಳಿ 
' ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ 4)ಎಂ.ಪಿ.ಐಗಳಿ, 
ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ ತಲುಪಿಸುವುದು. 5)ಎನ್‌.ಎ.ಬಿರಾದಾರ, 
6)ಪಿ.ಎಲ್‌.ಡೋಮನಾಳ, 
| ಬಾಗಲಕೋಟಿ | ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ ನಕಾಷ್‌ಘನಕ ಯೋನ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕ ತೊಡೆಲದಾಗಿ ಗಾವೌದೆ 100.00 |Da.ಎನ್‌ ಪಾಟೀಲ, 778 
ಸರ್ವೆ ನಂ:424/ಬ/2, 408/4 ರಿಂದ 15 2)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಕರೇಕಲ್‌, 
ಶೀ.ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಪ್ಪ ದಾಶ್ಕಾಳ ಹಾಗೂ ಇತರರು 3)ಆರ್‌.ಎಂ.ದೆಯಗೊಂಡ, 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ 4)ಎಸ್‌.ಡಬ್ಲೂ.ರಾರೋಡ, 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 5)ಸಿ.ಎ.ಬಿರಾದಾರ, 
6)ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕರನಾಳೆ, 
| 7)ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ವಿಠ್ಯಲ 
| ಬಾಗಲಕೋಟಿ | ಜಮಖಂಡಿ TT ಒಮೆಖಂಡಿ ವಿಶಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜ ಜವೆಖಂಕಿ` ತಾಲೂಕ ತೊಡಲದಾಗಿ ಗಾನುದೆ 28.00 )ಕ.ಎಚ್‌.ತಳವಾರೆ, 31.07 rrr Aokd 


ಸುಮಿತ್ರಾ ಗುಡ್ಡದಮುನಿ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ 
ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು, ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ತೊದಲಬಾಗಿ ಗಾಮದ ಶೇಖರ ಬಸಪ್ಪ ಮಾಂಗ 
ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 
ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೊದಲಬಾಗಿ ಗಾಮದ 
ಸಿದ್ದಪ್ರ ಬಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ 
ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಸ 


2)ಎ.ವಾಯ್‌.ತಟಗಾರ, 
3)ಎಂ.ಪಿ.ಪಾಟೀಲ, 
4)ಎ.ಎನ್‌.ಪಾಟೀಲ, 
5)ಜಿ.ಎಸ್‌.ಸಿಂಧೂರ, 
6)3.ಎ.ಬಿರಾದಾರ, 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


ಕಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
) 
] pl 3 
722 | ಬಾಗೆಲಕೋ ಬೀಳಗಿ 


6 


ಪನಡರನನ್ಸ್‌ಧಾಗವನಸದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಶೇಷ ಘಟಕ್‌ಯೋಜನೆ 


ಬಾಗಲಕೋಟಿ `ಜಪ್ಲೆ `ಬೀಳೆಗಿ ತಾಲೂಕು, 
ಯಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಶ್ರೀಶೈಲ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ 
ಹಾದಿಮನಿ ರಿ.ಸ.ಸಂ:225ಎ/2ಎಲ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರ 
2ಎಕರೆ-4ಗುಂಟೆ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರಾಷರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 
ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀಳೆಗಿ ತಾಲೂಕು, ಯಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಪ್ರೀ.ಯಂಕಪ್ಪ ಬಾಲಪ್ಪ ಹರಿಜನ 
ರಿ.ಸ.ಸಂ:225ಎ/2ಎಲ್‌ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ದ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


[ 


oR nod 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ 


ಗಿರಿಜನ ಉಪ್‌ ಯೋಜ 


ಬೆವಿನೆಮೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿಸೆನೆಂ8, 22/1, 
22/2, 22/2ಬ, 23/3ರ ಶ್ರೀ.ಬಸಪ್ಪ. ಭೀಮಪ್ಪ. 
ಅಡಗಲ್‌, ಶ್ರೀ.ಹನಮಪ್ಪಸೋಮಪ್ಪಗೌಡರ, 
ಶ್ರೀ.ಹನಮಪ್ಪದುರ್ಗಪ್ಪಗೌಡರ,  ಶೀ.ವಿಜಪ್ಪ. 
ರಾಮಣ್ಣ. ಗೌಡರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 


ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


) 


@ 


ಾಗಲಕೂಟ 


pe 


ಬಾಗಲಕೋ ಬೀಳಗಿ 


A 


ಗುಳ್‌ದೆಗುಡ್ಡ ತಾಲೂಕ ಹಂಸನೊರ ಗಾಮದೆ 


ರಿ ಸ ನಂ 216/2ರ ಶ್ರಿ: ಮಾಂತೇಶ 
ಮಾಹದೇವಪ್ಪ ಮುತ್ತಲಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವದು. 


ಕೃಮಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ ಪ್ರ 
ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಹನಮಪ್ಪ ಹ. ಚೌಡದರಿ ಸ 
ಸಂ. 15ಅ/4ಿಬಿ2 ಮತ್ತು 15/3ಬಿ*4 ಇವರ 
ಜಮೀನುಗಳಗೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗಎಸ್‌.ಎಸ್‌ಕೋಲಾರ; 
2)ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, 

3)ಶೀನಿವಾಸ ಗೋಡವರ್ತಿ, 
4)ಸುವೀಲ ಗೌಡರ 


3)ವಾಯ್‌.ಎಲ್‌.ಬಳುಂಡಗಿ, 
4)ಮಾಥವ ಬೈರಾಗಿ 


2)ಎಸ್‌.ಸಿ. ರಾಠೋಡ, 
3)ಕೆ.ಎಚ್‌.ತಳವಾರ, 

4)ಎಸ್‌.ಎಚ್‌.ಭೋವಿ, 
5)ವಿ.ಎಲ್‌.ನಾಯಿಕ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


9 


ಕಾಮಗಾರಿಯೆ ಹೆಂತೆ 


ವಿ 


ಕೃಷ್ಟಪ್ರಾ ಯ, 


ಖೃರವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ 


ನದಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಶ್ರೀಶೈಲ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ವಾಲಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬೀಳಗಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನಮಂತ 


ರಂಗಪ್ಪ ಗಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 


ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಹನಮವ್ವ ಹ. ಚೌಡದರಿ ಸ 
ನಂ. 44/7 ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಗೆ ಮಲಪ್ರಭಾ 


ಗಎಸ್‌ಎ.ಪಾಟೀಲ, 
2)ಎ.ಎನ್‌.ಪಾಟೀಲ, 
3)ಎನ್‌ ಫ್ರಿ ಹೊನ್ನುಟಗಿ, 
4)ಎಚ್‌.ವಾಯ್‌.ಮುಳ್ಳೂರ, 
5)ಆರ್‌.ಎ.ಸೋಲಾಪುರ, 
6)ಕೆ.ಎಚ್‌.ತಳವಾರ 


1)ಆರ್‌.ಸಿ.ಕಲಶೆಟ್ಟಿ, 
2)ಎಸ್‌.ಕೆ.ಗೌಡರ, 
3)ತಂದ್ರಶೇಖರ ಕಾಖಂಡಕಿ, 
4)ಎ.ಎನ್‌.ಪಾಟೀಲ, 
5)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಡುಲಾರಿ, 
6)ಎಸ್‌.ಸಿ.ಬಿರಾದಾರ, 
7)ಎಸ್‌.ಪಿ. ಘೋರ್ಪಡೆ, 
8)ಆರ್‌.ಎಂ.ದಯಗೊಂಡ 


ಸನೀಲ'ಗ್‌ಡರ 


೦ಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೆಲ್ಲಿಡೆ. "ಆರ್ಥಿಕ 
ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮಶಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆರ್‌.ಎಂ.ದಂ ೦ಡ 


ಎಲ್‌ಓ.ಎ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಸಂ: ಷಕ್ಪೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತೆ ಪ್‌ ರರ್ಡಕ ದಾಜಾ ಷೊ ಚಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರ ಮೌತ್‌ ಜ್ಜ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹಂತ » ___ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆ 
2 
ಪೌರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ತಯೌಶ್ಲೆಡೆ 


7 p) K 3 [] [ 7 Fl ) i 12 IK) [EN § ¥ 
ಬಾಗಂಕಾಟ | ಪಥಾ ಮೌುಢಡೊಢ ಗಿರಿಬನ ಉಪ ಯೋಜನ ಸೋ ತಾರಾಕನೌ' ಮಂಟೂರ ಗ್ರಾಮ 5000 ಗಎಟಚಪ್ನಾಣ. ಎಡ ಚವ್ಹಾಣ KEL) EEN ETC Td nein 
ಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 2)ಖಂ.ಎಂ.ರಾಠೋಡ, 
3)ಕೆ.ಎನ್‌.ರಾಠೋಡ, 
4)ಎಂ.ಪಿ.ಐಗಳಿ, 
5)ಪಿ.ಆರ್‌.ಚವ್ಹಾಣ, 
.ದೊಡಮನಿ, 
ಹ ಸ .ಹರಹನ, p 
8)ಎಸ್‌.ಜಿ.ಬಂಡಿವಡರ, 
ಎಂ.ಬಂಡಿವಡರ 
ಜವ್‌ XN EAST SC a wa 7.00 kj 
2)ಪ್ಪಿಎಲ್‌.ರಾಠೊಡ, ಇಲಾಖೆಯ ಬಾಗಿದೆ, 
3)ಎಸ್‌.ಡಬ್ಲೂ.ರಾಕೋಡ, 
4)ಎಂ.ಪಿ.ಐಗಳಿ, 
5)ಪರಶುರಾಮ ವಡ್ಡರ, 
ತ್‌ರದಾಳ ಗಿರಿಜನ ಉಪ್‌ ಯೋಜನೆ D} 800 0.00 ಟನಡರ್‌ ಕರಯೆನಾಗಿಡ 7 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಡಿಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹಣಮಂತ 
ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಡಾಲಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಿಸಿ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮಾಡಿ ನೀರಾವರಿ 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ದಾಳ ರಬಕವಿ-ಬನೆಹೆಟ್ಟಿ 8.00 0.00 
ತಾಲ್ಲೂಕಿ ಬಂಡಿಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಸಿದ್ದಪ್ಪ 
ಗುಬ್ಬರಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ.ಗೋಪಾ ಗುಬ್ಬಿ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಿಸಿ 
ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮಾಡಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
TT odo ರದಾ 8.00 0.00 ತಂದಾ ಪತ ಪಬನರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. | 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗಾ 
TY node ಮಾಢೋಳೆ r ತೌರದಾಫ 5.00 0.00 ಗನಡರ್‌ ಕರಂಯ್‌ಗಿದೆ. KN 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾ ವಲಗಿ ತ್ರಾ ಶ್ರೀ. ಬಸಪ್ಪ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ps ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮಾಡಿ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
74 | ಬಾಗಲಕೋಟಿ | ಮುಧೋಳ ತೇರದಾಳ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಹೋಜನೆ ್ತಿ §.00 0.00 
ತಾಲ್ಲೂಕಿಷ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಗಾಮದ ಶ್ರೀ.ಭೀಮಪ್ಪ 
ಬಸಪ್ಪ ಸವದಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಿಸಿ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮಾಡಿ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ 
k Rd ಕನ್ನೆಡೆ ಹಳಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಯಾ 30.00 ಡೇಷೆಂಡ್‌ಎಂ ಭಟ್ಕಳ 30.00 29:57 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ Hei ಆದೇ ಸತ ಸ೦3 ] 
ks ಕೆರೆಗಳು ಹೊಸಕೆರೆಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳವಾಡ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಸ.ನಂ. ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂ 
ಪಿಕಪಗಳು 25, ಬ್ಲಾನಂ. 5ನ ರ ಪುನರುಜೀವವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ೫ 
ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾ 
ಜನಿಕ ಸಂ 
L al I el ವ ಹೂ 


ರ] ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಪೊತ್ತೆ ೦ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗಿಕಾರವಾಡ'] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
2 K] 4 5 6 7 8 9 10 14 
ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ್‌] `ಹ್‌ಯಾಳ ಹಳೆಯಾ 472-ಪ್ರೆಧಾನೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು|ಪವಾಹೆದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಯಾ RE ಅಫೆದಲ್‌ ಮುಗದ. 9.53 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ ಖ್ರೆಸೆನೇಷ'142 
ಕೆರೆಗಳು ಹೊಸಕೆರೆಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡಕಿ (ಆರ್ಲ೯ವಾಡ) ಕೆರೆ ಹಳಿಯಾಳ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಪಿಕಪಗಳು ಸ.ನಂ.154 ರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ಉತ್ತರಕನ್ನೆಡ| ಹಯಾ ಪಳಯಾಳ14702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 8.00 ರಾಜು ಮೇತ್ರಿ, 7.99 
ಕೆರೆಗಳು ಹೊಸಕೆರೆಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ [ಹಳಿಯಾಳ 
ಪಿಕಪಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ 


ಉತ್ತರೆ ಹಯಾ ಹಳಯಾಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಳೌಯಾಳ 15.00 14.93 
ಕೆರೆಗಳು ಹೊಸಕೆರೆಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಡಗಾ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
ಪಿಕಪಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನೆಡ್‌] ಪಳೆಯಾ ಹಳೆಯಾ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಳೆಯಾ 8.00 ಮಾರು3`ಬಂಔವಡ್ಡರ್‌, 800 
ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಿಯಾಳ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಸ.ನಂ. 114 ಹಳಿಯಾಳ 
ರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಉತರ ನ ಹಯಾ ಹಯಾ 4702- ಪೆಧಾನೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಳಯಾಳ 8.00 ರಾಜು ಮೇತ್ರಿ`ಹಳಯಾಳ 782 782 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇತ್‌ಸಾಷ್ಯಸನಇ2 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುತ್ತೇಬೈಲ್‌ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಃ ್ವೇಸವೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ರ್ಕಾರದಆಡೇಶ್‌ಸಂಖ್ಯೌಸನಇ42 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೌಸನೇಷ 742 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
[ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


EON | ತಾಲ್ಲೂಕು ನ್‌ ಹತಕ್ಷಿತ್ತ” ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಹಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ತಂದಾಜ'ಮೊತ್ತೆ[' 'ಔಂಡರ್‌ನ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ರಡ ಆಗಿ ಕರೆದ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
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ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಸ 

ಮಸಾವಿ 2018, ಖೇಗಳೊರು ೨0ನೆ: 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾವ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ) 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
May 0 ವನ 
ಅಸುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ‘ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


ನಡಿ 


4707- ಫಧಾನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ 


ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂ 


\ ತೆಧುನೀಕರಣ ಸ.ನಂ. 251, ಬ್ಲಾ. ನೆಂ. 38ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪೆತದೆಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿ?0ಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನಸುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನು 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


4702-ಪಧಾನ ಕಾ 


ವ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರ 


ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ರೇಸರೀವ 142 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು, 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿಣಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ಬೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಪೂರ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


10.00 ಎಂ.ಆರ್‌ ಪುಂಗಿ, 
ಹಳಿಯಾಳ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಬೌಸನ TO 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆರ್ರಿಸಂಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ವೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸು ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಬಾರಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


c 


ಆ 


ಸರ್ಕಾರದ ತಡೆಕ ಸಂ 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 

ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಸತದಲ್ಲಿ ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಹಳೆಯಾಳೆ 
ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದೊಳ್ಳಿ ಕರೆ ಸ.ನಂ. 27 ಬ್ಲಾನೆಂ. 
ರ ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್‌ RR | Sಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಧನಾ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳ 


ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 


4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನುಮೊ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತದೆ. 
5 


TTT 


ಕ್ರಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ "ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ`ಧಾಗವೆಹಿಸಿದೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದೆ'] ಗುಪ್ತ ತ್ರೆ ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ`ಹಂತೆ ಷೆರಾ 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
1 p 3 4 6 7 8 9 10 I 14 

746] ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡೆ| `ಪ್‌ಯಾಳ BRI 2 ಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೆಯಾಳ 2300 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮೆಂಜು ಗೊಂಡೆ, 22.57 21.48 ರಾರದ ಆಡೇಶ`ಸೆಂಖ್ಯೆಸೆನೇಇ'142 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದ್ಲಿ-। ಬಾಂದಾರದ ಭಟ್ಕಳ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

747 36 ಕನ್ನಡ `ಸ್‌ಯಾ ಹಯಾ 472 ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಳಿಯಾಳ 2000 | ರಚರ್ಡ ಇ 'ಡೆಯಾಸ್‌, 19.57 | ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ರ್ಕಾರಡ ಡೇತ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಇ42 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದ್ದಿ-2 ಬಾಂದಾರದ ಕುಮಟಾ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

78] ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ] 'ಪಯಾಳೆ ಹಾಲ A ಪಧಾನ ಪ್ರನಾಷರಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೌಯಾಳ್‌ 250 ಟಿ.ಆರ್‌ ನಾಕಡಿ, 24.63 ಸರ್ಕಾರಡ`ಆಡೇಶ್‌ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಇ'742 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಅಜಗಾಂವ ಬಾಂದಾರದ [ಹಳಿಯಾಳ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ R ಪಕ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
ಪ ವ 4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 

ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 

7! ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 'ಪ್‌ಯಾ ಹಳೆಯಾಳ 472 ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಪದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಳಿಂ 30.00 29.95 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸಲಕಟ್ಟಾ ಬಾಂದಾರದ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ರೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

7 ಪತ್ತ ನ್ನಡ] ಸಾಹಾ ಹಯಾ 4702- ಪ್ರಧಾನ ಪೆವಾಹೆದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಳಿಯಾ 8.00 7.87 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ। ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸೆಂಖ್ಯ:ಸನೀಇ 142 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರ-। ಬಾಂದಾರದ 'ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕೆಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಲೆಕ್ಕ ನೀರ್ಷಿಕೆ ಟಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ`'ಧಾಗವೆಹಸಿದೆ ಟಿಂಡರ್‌ 'ಆಂಗಿಣಾರವಾದೆ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ] 'ತಚ್ನ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ ದಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ ಪುಗತಿಯಲ್ಲದ 
R 6 8 ) 10 i 12 1% 
477 ಪಧಾನೆ ಪವಾಹೆರಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹ್ಗಯಾಳ _ ಸೆಚಿನೆ ಎಂ. ಹೊರೆ, 27.33 26,73 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರ-2 ಚಾಂದಾರದ ಹಳಿಯಾಳ 
ಆಣೆಕಟ್ರು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
» 1999ರ ಕಲಂ 
ಹ _ ಬಾ ಜಡ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತದೆ. 
\ 773-ಪಧಾನ ಕಾವುಗಾರಿಗಘ ನ |ಪೆವಾಹರಂದ ಹಾನಿಗಾಳಗಾದ ಹಯಾ mx ಧಾನ್‌ಪನಹಾರ್‌ 543 ೪57 rR TTA 
I ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಟ್ಸಾಳ-। ಬಾಂದಾರದ ಹಳಿಯಾಳ 20ನೆ: 
| ನಿರ್ಮಾಣ ಪುಸಣರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪಠದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಪುಗಾರಿಗಳನ್ನು 
I ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ 
| ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಟಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
ತಿ ನೀಡಿ 
ಲು ಅನುಮೋದನೆ 
| TY “ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆಡೆ 4702- ಪೆಧಾನೆ ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ್‌ ಹ್‌ಯಾಳ _ ಎಎ ಮನಿಯಾರ ಪೊರ್ಣಗೊಂಔದೆ ಸರ್ಕಾರದ ತಡೇಶ್‌ ಸರ } <2 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ವಾಟ್ಲಾಳ-2 ಬಾಂದಾರದ ಹಳಿಯಾಳ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆ ರುಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾ 
| ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿ ಸಲ: 
| ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

TIS ಪವಾಹದಿಂದ್‌ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಯಾ TE ವಿಟ್‌ ಸಾಷೆಲಿಗಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೆT TOIT 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಯಾಳ ಗೌಳಿವಾಡಾ-1 ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 2೧ನೆ: 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಬಾಂದಾರದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಳ್ಲಿ ತುರ್ತು 

| ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
| ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜ?ಿ 
ಪಾರೆದರ್ಶಕ ಆಧಿ? 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
| 7 ಪಧಾನ ವಾಷದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಳಯಾಳ WE ಹನಗಾರಷ್ಪಾ ಪಣ್ಣಾಡ ಪಾರ್ಣಗೊಂಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಲೂಕಿನೆ ಅಮ್ಮನಕೊಪ್ಪ-! ಬಾಂದಾರದ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ 'ರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತದೆ. 


ಮ 


ಕಸಂ: ಜಿಕ್ಲೆ ಮತಕ್ಷತ್ರ ಪಕ್ಷ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ`ಭಾಗವೆಹಿಸಿದೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾ ಷೆಚ್ಚ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 

1 2 4 5 6 8 9 I 14 

76] ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆಡ ಹಯಾ 4702 ಪಧಾನ ಪೆವಾಹೆದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಳೆಯಾಳೆ ವಿಷ್ಣು ಡೇ`ನಾಷಲಗಿ 476 | Serr ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇತ ಸಂಖ್ಯೆಸನೀಇ' 742 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ಬಾಂದಾರದ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 

4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಬೀಡಿ 

ಅಸುಷ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
| 

77 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಹಯಾ 14702 ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಹಳೆಯಾಳ ಅಫ್‌ಜಲ್‌ ಮುಗದ 4.92 470 | SRrrnoಡಿದೆ ಸಂಖ್ಛೆಸನಇ742 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗನಕೊಪ್ಪ-। ಬಾಂದಾರದ ಹಳಿಯಾಳ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬ೦ದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

758] ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಹಳಯಾ 47072- ಪ್ರೆಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೌಯಾಳ ಸಾರುತಿ ಭಂಡಿಷೆಡ್ಡರ್‌, 492 492 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ರ್ಕಾರದೌ ಆದೇಶ ಸಂಷ್ಯೆಸನೇಷ742 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗನಕೊಪ್ಪ-2 ಬಾಂದಾರದ ಹಳಿಯಾಳ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

759 | ಉತ್ತರೆ 8 RT ANI Sd ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿ; 3 15.00 ಸುಭಾಷ ಎಸ್‌'ನಾಯೆಕ 14.99 14.69 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ರ್ಕಾರದೌ ಆದೇಶ್‌ಸಂಖ್ಯೆಸನಾಷ 42 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಕೆ ಹಳ್ಳಿ-2 ಬಾಂದಾರದ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

760 | ಉತ್ತರಕನ್ನೆಡ ಹಳೆಯಾ 4702- ಪೆಧಾನೆ ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಳಯಾಳ 10.00 is ಸಂತೋಷೆ'ಎನ್‌ `'ಲೊಂಡ 984 9.03 ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ ರ್ಕಾರದ ಆಡೌಶ ಸಂಖ್ಯೌಸನಷI2 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಣಸಗೇರಿ ಬಾಂದಾರದ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 

ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಸಂ "ಜ್ಜ ಇಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಕೀರ್ಷಿಕೆ A ” ಕಾಮಗಾರಿಯ`'ಷೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ" ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ`ಧಾಗವಹಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಆ೦ಗೀಕಾರವಾದ ಪಚ್ಚೆ 1 ಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಕಔರೆ] ಪಗತಿಯವ್ರಿದೆ 
| Tp p 3 4 ಫ [7] 7 § ) IE A oo | 
| 71 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 'ಹ್‌ಯಾಳ ಹೆಳೆಯಾಳೆ 1707- ಫೆಧಾನೆ ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಳೆಯಾಳ i100 is ಸಚಾನ್‌ ಎಹ್‌. ಸರ್ಕಾರದ ತಡೆ ET 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಲಿ-! ಬಾಂದಾರದ ಹಳಿಯಾಳ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 2೧ನೆ: 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಕತೆದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆ 1999ರ ಕಲರ 
| _ ತಾ ಸ(ವ್ಗರಡಿ ಬ 
| ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
| ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
} 

KI ಉತ್ತರ ಕ ನಯಾ ಪಳ್‌ಯಾಳ 4702- ಪೆಧಾಣಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೂಳೆಗಾಲ ಹಳಯ 1300 ಈ ಕಪ್ಪ ನಗರ ಸರಕ್‌ ತಪ SI PETE 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಲಿ-2 ಬಾಂದಾರದ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೆ: 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಸತದಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4ಎ) ರಡಿ : ಬತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
\ ಸತ್ತ ಕನ್ನಡ] ಸಾಮಾ | 'ಪ್‌ಯಾಳ 477- ಪಧಾನ ಪವಾಹದಿಂದ ಪಾನಿ; 2600 | ಕಚರ್ಡ 3'ಡಯಾ್‌, 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಗುತ್ತೇಬೈಲ್‌ ಬಾಂದಾರದ ಕುಮಟಾ ವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಚ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಟಧಿಗಿಯಮ 199೧ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ೫ 
| ಆನುಷ್ಪಾಗಗೊಳಿಸಲು ಆನು 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
74] ಉತ್ತರೆ ಕಣ್ಗೆ ಹ್‌ಯಾಳ 1 ಹಳ್‌ಯಾಳ 4707- ಪೆಧಾನೆ ಪವಾಹದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೂಳಗಾದ ಹಳಿಯಾಳ 7.00 - ಕರಣ ಸೆಟ್ಠಣ್ಣನವರ್‌, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಪರ [EN 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಲೆಹಳ್ಳಿ-॥, ಬಾಂದಾರಡ ಹಳಿಯಾಳ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆ2ಗಳೂರು 20ನೇ 
| ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ನೀವನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
ರ ನೀಡಿ 
ತನುಮೋದನೆ 
| ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಹಳಿಯಾಳೆ ಹ್‌ಯಾಳ '|472- ಪೆಧಾನೆ ——|ಪೆವಾಹದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದೆ ಹಳೆಯಾಳೆ 500 | ರಣ ತಜ್ಣಣ್ಣನಪರ್‌, ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ ಪೈಸರ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಲೆಹಳ್ಳಿ-2 ಬಾಂದಾರದ ಹಳಿಯಾಳ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜಕ ಸಂಗಹಣೆ 


ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 


ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು 
ನೀಡಲಾಗಿರುತದೆ. 
_ 


ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ 
ಬಃ 


7 Fy ಜೆಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲಾಕು ಮತತ ಶರ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಹೆಸೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `'ಟಂಡರನಕ್ಲಿ'ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ೦ಡರ್‌ ಆಂಗಿಕಾರವಾದೆ ವೆಚ್ಚ] ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ`ಹೆಂ3 ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆT ಪಗತಯಲ್ಲಡೆ 
2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ] ಹ್‌ಯಾ ಹಾ 4702 ಪ್ರಧಾನ ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಹೌಯಾಳ 2000 ಎಎಪನಯಾ 1536 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರಡ' ಕಡತ ಸಂಷ್ಯ್‌ಸನೇಇ 7 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಕೆ ಹಳ್ಳಿ-4 ಬಾಂದಾರದ ಹಳಿಯಾಳ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ಏಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಉತ್ತೆರಕನ್ನಃ ಹಯಾಳ ನಯಾ 50.00 & ಕೃಷ್ಣೆ ಎಸ್‌.`ಡೇಸಾಯಿ, ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆರೇಶಸಂಷ್ಯೆಸನ 142 
ತಾಲೂಕಿನ ವಿರ್ನೋಲಿ ಹತ್ತಿರ ಮನಾಯಿವಾಡಾ ಜೊಯಿಡಾ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಬಾಂದಾರದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಹಯಾ RT TAO Sod ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಯಾ 9000) ಶೀ ಬಸವರಾಜ ಯಾದಗಿರಿ ಮಾದವ ಬನಾಯೆಕ, ಪಾರ್ಣಗೊಂಕಪ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ದುಸಗಿ-1 ಬಾಂದಾರದ 2) ಶ್ರೀ ಕೆ. ಸುಧಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ, ಕಾರವಾರ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ದಾಂಡೇಲಿ 
3) ಶೀ ಕೆ. ವಿಜಯರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, 
ಧಾರವಾಡ 
4) ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಬಿ. ನಾಯಕ, 
ಕಾರವಾರ 
5) ಶ್ರೀ ರಿಚರ್ಡ ಪಿ. ಡಯಾಸ್‌, 
ಕುಮಟಾ 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಹಾಂಯಾಳ ಕಳಂಯಾಳ 4702- ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಯಾ 200 | ರಾಜು ಮೇತ್ರಿ "ಹಳಿಯಾಳ ಪೊರ್ಣಗೊಂಔಡೆ ಸ್ಕಾರದೆ`ಆಡೇಶ'ಸಂಖ್ಯೆಸನ್‌ಇ2 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ದುಸಗಿ-2 ಬಾಂದಾರದ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 'ಪ್‌ಯಾ RIT ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಗೊಳಗಾದ ಹಯಾ 5700 ಕನಿರಾಜ ಇಟ್ಟ ಫಾರ್ಣಸಾಂಕವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತ್ರೊಳ್ಳಿ ಬಾಂದಾರದ ಕುಂದಾಪುರ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸಿ-2 ಬಾಂದಾರದ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


`ಹುತಕ್ಷತ್‌” ಪಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ WE WK ಗಾರಿಯ ಹೆಸೆರು ತಂದಾಜಿ'ಮೊತ್ತ] ಟೆ೨ಡರ್‌ನಕ್ಷಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಂಡೆರ್‌ ಆ೦ಗೀಕಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
4 § 6 y) [3 [7 75 ಮೂವ 
ಪಾ ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗತ-|ನನಾಪದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೌಯಾಳೆ 7400 ಕಡಹ ಪ ERT 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮರಾ ಪಾತರವಾಡಾ ಚೇಲೂರಮಠ, ಧಾರವಾಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾಂದಾರದ ಪುನರುಜ್ಞೀಪನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಳ್ರಿ 
ಯಮ 1೪೪9ರ ಕಲಂ 
ಹಾ ಕರ ಪ್ರಧಾನ್‌ ಪವಾಹನರಂದ್‌ಹಾನಿಗಾಳೆಗಾ ರ್ತ್‌ಾತತಾಣ್‌ಕ್ಷಣ ತತಾಣ್‌ಪ್ಟ್‌ಣ KEE ps 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳವಾಡ ಬಾಂದಾರದ ಘೋಟ್ಟೇಕರ್‌, ಹಳಿಯಾಳ ಘೋಟ್ಟೇಕರ್‌. 'ಹಳಿಯಾಳ 
ಆಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹಳಯಾಳ 402- ಪೆಧಾನ oo ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಹಳೆಯಾಳ he § ಆಶೋಕ ಲಕ್ಷಣ 49.72 ಸರ್ಕಾರದ ಈಡ ಸೌ HT 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸಾಪೂರ ಬಾಂದಾರದ ಘೋಟ್ಟೇಕರ್‌, ಹಳಿಯಾಳ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಞೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಹಯಾ ಧಾನ RT SS ನಯಾ ಕ 49.69 ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ' ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ೫5 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಲಗಾ ಬಾಂದಾರದ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳ ಆದರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುಣರುಜ್ನೀವಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಃ೧ಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
R ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
ಹಾ 2 ಪಧಾನ ಪವಾಷದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಹಳಿಯಾಳ p ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಎಸ್‌ 49.13 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸಿ-। ಬಾಂದಾರದೆ ಘೋಟ್ಟೇಕರ್‌, ಹಳಿಯಾಳ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯುಮ 1999ರ ಕಲ: 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ತಸುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನುಮೋದಸೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಹಾ 4702 ೆದಾನೆ ಪೆವಾಹದಿಂದ ಹಾನೆಗೊಳೆಗಾದೆ ಪಳೆಯಾಳೆ 3084 ಸರ್ಕಾರದ ಡೆತ್‌ 


ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 2೧ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ 
ಪಕ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕನಮಗಾರಿಗಳೂ 


ಛಲ 


ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು « 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಸಂ ಜಿಲ್ಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಲ್‌ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `'ಟಂಡರ್‌ನ್ಲ್‌ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾಡ'T ೫3 ಷೆಚ್ಚೆ 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 i] 

777 | ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಪ್‌ಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳೆ 4702- ಪೆಧಾನೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಳಯಾಳ 3700 ಭೀಮಸಿ`ವಡ್ಡರ್‌, 34.36 33.95 ೯ರದ ಆರೇ ಸಂಖ್ಯೆಸನಇ2 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸಿ-3 ಬಾಂದಾರದ ಹಳಿಯಾಳ 'ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಛೀಷಪನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

778 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ] ಪ್‌ಯಾಳ ITN ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೌಯಾಳ 50.00 ರಿಚರ್ಡ ಪ. `ಡೆಯಾಸ್‌" 49.15 46.40 1 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ರ್ಕಾರಡ್‌ಆಡೇತ್‌ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಇ 2 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಸರೊಳ್ಳಿ ಬಾಂದಾರದ ಕುಮಟಾ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬ೦ದಾರ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿಫಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಹ TANI Sd ಪವಾಹದಿಂಡೆ`ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಹಳಿಯಾ 20.00 | ಸೆಚೀನ್‌'ಎಂ. Rm 19.56 19.26 | ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ `ಆಡೇತ್‌ಸಂಖ್ಛ್‌ಸನೀಇ742 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಿಗದ್ದಾ ಬಾಂದಾರದ ಹಳಿಯಾಳ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜವಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದಣೆ 

780 | ಉತ್ತರಕನ್ನಡ] 'ಹ್‌ಯಾ ಹಯಾ 4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು” 5 36.00 ಪೀಶಣ್ಣ ಹರಿದ 353 0.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 

ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಮನೀಕೊಪ್ಪ ಬಾಂದಾರದ 

ನಿರ್ಮಾಣ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 

ತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
x 
781 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಹಳಿಯಾಳ ಹೆಳೆಯಾ 47027 ಪೆಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಹಳಿಯಾ 40.00 py ಡಿ.ಎಂ ಕೊರ್ಮ್ವೇಕರ್‌ 38.68 0.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮಾ 


ತಾಲೂಕಿನ ಖಾಮಡೊಳ್ಳಿ-1 ಬಾಂದಾರದ 
ಪುನರುಜ್ಚೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


EE 


ನ] ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತ ಕ್ಸ್‌ ನೀರ್ಷಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ'ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] `'ಟಂಡರನಕ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಟಿಂಡರ್‌ ತಂಗಿಡಾರವಾಡ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟಿ `ಕಾಮೆಗಾಂಯ ಹಂತ j § ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಲಡಿದ 
pl 3 [5 7 Fl [) 10 IT |p) 14 
ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನೇಃ ಹಳೆಯಾ 702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು” |ಪೆಪಾಪದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೂಳಗಾದ ಹಳೆಯಾಳೆ 18.00 ಸುಕನ್ಯಾ ಗುರವ, 763 16.48 ಪಾರ್ಣಗೂತಔಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ತಡೌಶ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾಮಡೊಳ್ಳಿ-2 ಬಾಂದಾರದ ಬೆಳಗಾಂವ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕನ್ನ ಹಳ್‌ಯಾ 4702-ಪಧಾನ ಕಾವೆಗಾರಿಗಘ- ಪವಾಹದಿಂದೆ ಹಾಂ ವ: ಸಚಾನ್‌ ಎಂ ಹಾರೆ, 9.80 9,74 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾಮಡೊಳ್ಳಿ ಬಿ.ಿ.ಬಿ. ಬಾಂದಾರದ ಹಳಿಯಾಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನೀಡೆಲಾಗಿರುತದೆ. 
ಕನ ನಯಾಳ ನಯಾ 477-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿ-|ಪವಾಹದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಯಾ 85.00 1 ಶ್ರ ಬಸವರಾಜ, ಯಾದಗಿರಿ ಕರಣ ಶೆಟ್ಟಣ್ಣನೆಷರ್‌, 80.76 7.02 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ Kd 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲವಡಿ-। ಬಾಂದಾರದ 2) ಶ್ರೀ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಎಸ್‌. ಹಳಿಯಾಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಶೆಟ್ಟಣ್ಣನವರ್‌, ಹಳಿಯಾಳ 
3) ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಎಸ್‌. 
ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ, ಯಾದಗಿರಿ 
ಯಾಳೆ ಹಯಾ 702 ಪಧಾನ ಪೆವಾಹವಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಳಯಾಳ 5 ಪೀಶೆಣ್ಣ ಹೆರಿಜನೆ 39.30 000 | ಪೋರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ತಡೆಕಸಾಪ್ಟೆಸ್‌ ಗ" 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಮಲವಡಿ-2 ಬಾಂದಾರದ ಮಸಾಪಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೆ: 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಹುನರುಜ್ಲ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ) 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
ಶಿ ನೀಡಿ 
76 | ಉತರೆ ಕನ್ನಡ ಹಳಿಯಾ ಹ್‌ಯಾಳ 4702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆ- ಪ್ರವಾ Na ಪೀಶೆಣ್ಣ ಹರಿಜನ 39.27 30.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ § 


ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿನಕೊಪ್ಪ ಬಾಂದಾರದ 
ಪುನರುಜ್ಣೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿವಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತೆ ಂಡರ್‌ನಲ್ಲೆ`ಧಾಗವೆಹಸಿದೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಂತ 


9 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ 


77 


ಮಾಧವ ಬಿ. ನಾಯೆಕೆ, 
ಕಾರವಾರ 


ಸರ್ಕಾರದೆ`ಆಡೇ: ಸಂಖ್ಯೆಸನ್ನಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


5 6 ‘Th 8 
4702- ಪ್ರಧಾನ ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹ್ಗಯಾಘ 4500 | 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗದಕೊಪ್ಪ ಬಾಂದಾರದ 
ಆಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ತಡ 707 ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹರಂದ ಪಾನಗಾಕಗಾಡ ಪಾರ 500 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಜನಗಾ-1] ಬಾಂದಾರದ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
789] ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 4702 ಪೆಧಾನೆ ಪವಾಹದಿಂದ್‌ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೌಯಾ 500 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪ ಬಾಂದಾರದ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


790 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 


TT [mgd 


4702- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


4702- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೌಯೌಾಳ 4000 | 
ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಳ್ಳಿ ಬಾಂದಾರದ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸೆನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪಷ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಸುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪಿ.ಎನ್‌ ಹಣುಮಶಕೇಟ್‌, 
ಹಳಿಯಾಳ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 


ಸ್ಕಾರದೆ ಆಡೇಕಸಂಖ್ಯೆಸನೇಇ 747 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಂದೇಶ ಆರ್‌, ಕುಮಟಾ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆರೆ ಸಂಖ್ಯೆಸನ 142 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


20.00 ವ 


ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಟರಗಾಳಿ-1 ಬಾಂದಾರದ 
ಪುಸರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಡ.ಎಂ'ಕೊರ್ಮ್‌ಕರ್‌. 
[ಹಳಿಯಾಳ 


| 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಇಡೇತ ಸಂಪ್ಯೆಸನ7I2 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


eee 


TERETIEDETTE 


ಕಸಂ ಜತ್ತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು" ದಾಜು ಷೆ ಟೆಂಡರ್‌ನಶ್ತೌ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಟಿಂಡರ್‌ ಇಂಗಿಕಾರವಾದ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೂೊಂಡರೆ| ಪಗತಿಡಿಲ್ಲಿಡೆ 
[ 7 | 3 % 6 7 § 10 il 2 IU ಮ್‌ 
771 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 2- ಪೆಧಾನೆ ಪವಾಹದಿಂದ್‌'ಹಾನಗೊಳೆಗಾದ ಹಳಯೌಾಳ 3300 34.37 1400 | Zರ೯ಗೂಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಟರಗಾಳಿ-2 ಬಾಂದಾರದ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ರಾರದರ್ಶಕ ಆ ು 1999ರ ಕಲಂ 
ಎ oo 2 ಸ(ವ)ರಡಿ ವ 
ಅನುಷ್ಪಾನಗೊಳಿ ೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
7ರ ಕನ್ನೆ 3707 ಪಧಾನ ಸವಾಪದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಳಯಾ 7000 ಗುಡು ದಾನಪನವರ್‌. 15.5% 00 | Serr Aon ಸರ್ಕಾರದ ಆದೆ ಣ್‌3ರ TWIN 
§ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಪಿಹೊಳಿ-।! ಬಾಂದಾರದ ಹಳಿಯಾ § ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ರೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಚ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಸತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪೆಕೃತಿ ಏಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
ನೀಡಿ 
ಅಸುಪಷ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು y 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
4702- ಪೆಧಾನ ಪವಾಹರಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಳಯಾಳ" 500 | ಸುಭಾಷ್‌ ಕೊರ್ಷೆಕರ್‌, 40.15 000 ಹೊರ್ಣಗೊಂಕಔಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಪಿಹೊಳಿ-2 ಜಾಂದಾರದ ಹಳಿಯಾಳ 2018, ಬೆಂಗಳೊರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ನೀಪನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
177 ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ” |ಪವಾಪದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಹಳೆಯೌಳ 8000 |) ಶೀ ಬಾಬು ಎಸ್‌. ಮೊಗೇರ, ರನಿರಾಣ3ಟ್ಟ 65.96 40.03 | dr Ac 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಳೆಂಗಿ ಬಾಂದಾರದ ಭಟ್ಕಳ ಕುಂದಾಪುರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪುನರುಜಿ 2) ಶೀ ಬಸವರಾಜ, ಯಾದಗಿರಿ 
3) ಶೀ ಕೆ. ಸುಧಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ, 
ದಾಂಡೇಲಿ 
4) ಶೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್‌. ದೇಸಾಯಿ, 
ಜೊಯಿಡಾ 
5) ಶೀ ಲೋಕೇಶ ಆರ್‌. ನಾಯ್ಯ, 
ಕುಮಟಾ 
6) ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಎಸ್‌. 
ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ. ಶಿರಸಿ 
7) ಶ್ರೀ ರವಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕುಂದಾಪುರ 
4702- ಪಧಾನ ಪವಾಪದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಹಳೆಯಾಳೆ 15.00 ಜು ರುದಯ್ಯ ಜಿ 15.18 14.38 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಗರ ಬಾಂದಾರದ 
ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ವ) 
ಬೋತೂರಮಠ 


ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಒೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಐ 


2 


3 


6 


ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ`'ಧಾಗವಹಸಿದೆ ಟಿಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಂತೆ ಷರಾ 


ಪಗತಹಕ್ತಡ 


9 


797 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 


ಹಳಿಯಾಳ 


198 


ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನೆಡ 


ಹಳಿಯಾಳ 


ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


7 


800 


502 


ಇಾತ್ತಕನ್ನಡ 


ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನೆಡ 


ಜೊಯಿಡಾ 


ಹಳಿಯಾಳ 4702- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ 


ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು 


4707-ಪೆಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಘ-|ಪವಾಪದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಳಿಯಾಳ 


ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಬ್ರಾಳ ಬಾಂದಾರದ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತಾಲೂಕಿನ ಜನಗಾ (ಈರಣ್ಣನ ಮಡು) 
ಬಾಂದಾರದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತಾಲೂಕಿನ ವಿಟ್ನಾಳ್‌ ಬಾಂದಾರದ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜೊಯಿಡಾ 
ತಾಲೂಕಿನ ವೈಜಗಾಂವ ಏತ ನೀರಾಪರಿ 
ಯೋಜನೆ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


18.00 


50.00 


34.00 


48.00 


ಹಳಿಯಾ 
- ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಗಳು 


477-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಪ್ರವಾಹರಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚೌಮಿಡ್‌ 


ತಾಲೂಕಿನ ಬೋರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜ 


ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


45.00 


ಮಾರುತಿ ಭಂಡಿವಡ್ಗರ್‌ ್ಯ 
ಹಳಿಯಾಳ 


ಸಧಾಷ್‌ 
ಹಳಿಯಾಳ 


ರ್ವಕರ್‌, 


ಹಳಯಾ 4702- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯೆ ಹಳಿಯಾಳೆ ತಾಲೂಕಿನ 
ಯೋಜನೆ ಆಜಗಾಂವ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 
ಘೋಟ್ಸೇಕರ್‌, ಹಳಿಯಾಳ 


10 
17.66 


1 12 13 14 
17.04 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ ರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನ್ನಇ 142 
[ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 


ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅಸುಮೋದಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


49.12 


33.36 


0.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 


33.27 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಷ42" 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆಡೇತಸಂಖ್ಯೌಸನೇಷ 42 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಅಶೋಕಲಕ್ಷಿಣ 
ಘೋಟ್ನೇಕರ್‌, ಹಳಿಯಾಳ 


44.37 


0.00 


ರಾಜಾರಾಮೆ`'ದೇಸಾಯಿ, 
ಚೊಯಿಡಾ 


47,87 


47.47 | Apr 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಇ743 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್‌. ದೇಸಾಯಿ; 
ಜೊಯಿಡಾ 


44.70 


42.91 


ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಅಡಕ ಸಂಪ್ಯೆಸನೇ 2 
'ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 


ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ರಾಬರಿ 


ಕಸಂ. ಷೆಕ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು” ಮತಕ್ಷೇತ್ರ '13ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸೆ ಆಂದಾಜು'ಮೊತ್ತ] 'ಚಂಡರ್‌ನ್ಷಿ'ಧಾಗವೆಹನಿದ ಂಡರ್‌ ಆಂಗಿಕಾರವಾದ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ತ ಪಚ್ಚ್‌] ಾಷುಗಾರಿಯ' ಹಂತ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


1 2 3 4 5 6 7 § 9 10 1 12 13 

803 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆಡೆ |] `'ಚೌಯಿಡಾ ಹೆಳೆಯಾಳೆ 4702- ಪೆಧಾನೆ ಪವಾಹರಿಂದ` ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜೊಡಡ್‌ 3400 ಮನೋ ಎರ; KE) A Tero 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಂದೇವಾಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ನಾಗರಕಟ್ಟೆ, ಬೆಳಗಾಂವ 2018, ಬೆಂಗೆಳೊರು 2೧ನೇ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯೋಜನೆ ಪುನಣರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ುರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

*ಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಸೆಂಗಹಣೆಗಳೆಲ್ಲಿ 

807 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ] ಚೊಯಿಡಾ ಹಳಿಯಾಳ '|4702- ಪೆಧಾನೆ |ಪವಾಷದಿಂದ ಹಾನೆಗೊಳಗಾಡೆ ಜೊಯಿಡ್‌ 50.00 | i ಗುರುರಾಜ ಎಸ್‌ 1939 #75 |e] [ಸರ್ಕಾರದ ಅದೇಶ ಸಂಸೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಲಗಾಂವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಜಮ್ಮಿಹಾಳೆ, ಧಾರವಾಡ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯೋಜನೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ y 

ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನುಮೋ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

805 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆಡೆ| ಜೊಯಿಡಾ ಹಳ್‌ಯಾಳೆ 4702 ಪಧಾನ ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾಡ ಚೊದುಡ್‌ 4800 | ಮಾರು3"ಬಂಡವಡ್ಗರ್‌, 47.00 4632 | deter odd ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಕೊಂಡಪಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಹಳಿಯಾಳ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯೋಜನೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಸತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆ ಸುಮ 199೧ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವ ತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನೆಗೊಳಿಸಲು 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
೫06 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ್‌] ಜೋಯಿಡಾ ಹೆಳೆಯಾಳೆ ವತ್‌ಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಉಕ ಜಿತ್ಲೆಯ ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲೂಕನೆ ಅಖೇತಿ 5000 | ಶಾಂತ ಬ. ದೇಸಾದು, ಶಣಕಾಂತ ಬಿ'ದೆಣಾದು, 36.06 000 ಸಗಕಯಕ್ತಡೆ 
ಈ 
ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಜೊಯಿಡಾ ಜೊಯಿಡಾ 
807 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ್‌ | ಜೋಯಿಡಾ ಹಯಾ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಉಕ ಜತೆಯ ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪಧಾನ 40.00 1 5 ರಾಜಾರಾಮ ಎಸ್‌. ಕೃಷ್ಣ ವಸ್‌ `ಡೆಣಾಡು, 30.46 19.22 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ NSEC 
ಪಂಚಾಯತ ಬಾಮಣಗಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂಡಾರ ದೇಸಾಯಿ, ಜೊಯಿಡಾ ಚೊಯಿಡಾ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2. ಶೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್‌. ದೇಸಾಯಿ, 
ಚೊಯಿಡಾ, 

805 | ತ್ತರ ಕನ್ನೆಡೆ| `'ಕಾರವಾರೆ ಕಾರವಾರ 4702- ಪೆಧಾನೆ ಪವಾಷರಿಂದ ಹಾನೆಗೊಳಗಾದೆ ಕಾರವಾರ 15.00 iF ಜಯಾ ಎಸ್‌. ಶೆಟ್ಟಿ 14.94 14.94 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡ್‌ ರ್ಕಾರದ ತಡೇಶ FIAT 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಥಲಾವ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕುಮಟಾ ಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹೊಸಕೆರೆಗಳು ಪಿಕಪಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ 


ರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು 
ಕರ್ನಾಟಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೆಂಗಹಣ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 


ಸೆಂ. ಚಿಕ್ಜೆ ತಾಮ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತ್ರ ಕ್ಸ್‌ ಶೀರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ "ಹೆಸರು ಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ`ಧಾಗವೆಹಿಸಿದೆ ೦ಡೆರ್‌ ಆಂಗೇಕಾರವಾಃ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಹೆಂತೆ 
é ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


2 3 4 3 6 8 ) 10 11 12 13 
809 | ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ 4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಘಿ`|ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಾರವಾರ ರಾಜಗೋಪಾಲ 9.83 9827 1 ಪೋರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರಡ'ಆಡೇತ್‌ಸಂಖ್ಯೆಸನಷ742 
§ } ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಟೆಗಾಳಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಸಾಗೇಕರ್‌, ಕಾರವಾರ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


$10 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಕ್‌ಸಂಷ್ಯ್ಛೆಸನಾಷ742 
'ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಜೋಗ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡಿನ 
ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


si ತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಕಾರವಾರೆ ಕಾರವಾರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾಡೆ ಕಾರವಾರ 
ತಾಲೂಕಿನ ನಾಕುದಮುಲ್ಲಾ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡಿನ 


ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ್‌ ಸಂಖ್ರೆಸನೇಇ7I2 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


812 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ 4702-ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- |ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೂಳಗಾದ ಕಾರವಾರ 40.00 39.25 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಸಗೇರಿ ಖಾರಲ್ಕಾಂಡಿನ ರು 20ನೇ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

7 ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

53 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ 4702- ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂಡೆ`ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾಡೆ ಕಾರವಾರ 30.00 2747 | Srrfoಡಿದ ರ್ಕಾರರ ಇಡ ಸಾಷ್ಯಸ್‌2 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಘಾಡಸಾಯಿ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡಿನ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬ೦ದಾರ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಆಂದಾಜು`ಮೊತ್ತ]" `'ಚಂಡರನಕ್ಷಿ' ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಟಿಂಡರ್‌ ಆಂಗೆಣಾರವಾಡೆ] ಗುತ್ತಿಗೆ ತೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ"ಹೆಂತೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
$ i 10 I RT J 
ವಿಶೌ್‌ಷ್‌ ಘಟಕ ಜನೆ ಉಕ ಜಿತ್ಲೆಯೆ ಕಾರವಾರ ತಾಲಾಕನೆ ಚೆಂಡ್ಕಾ 40.00 ಶೀ ಮೆಹಾಡೇವಪ್ಪ'ಟ ಮೆಹಾಡೇಷಪ್ರಟಿ 36.23 3000 | ಪೋರ್ಣಗೂಂಡಿರೆ ES | 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಂಡಿವಡ್ಡರ್‌, ಕಾರವಾರ, 2. ಶೀ ೦ಡಿವಡ್ಡರ್‌, ಹಾನಗಲ್‌ 
ದಿನೇಶ ಬಿ. ಬನಸೋಡೆ, 
ಮುಂಡಗೋಡ, 3. ಶ್ರೀ 
ಬಸವರಾಜ, ವಿಜಯಪುರ 
BEST SRS ನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಂಕೋಲಾ | 350 | ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್‌ಭೆಂಡಾರಿ, 34.48 3437 | ero 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರುಗದ್ದೆ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಕುಮಟಾ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಖಾರಲ್ವಾಂಡಿನ ಪುನರುಚ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ವ —L ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
SETS ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಂಕೋಲಾ 1500 | ಟೋನಿ ರೊಡಿಗಿಸ್‌, 1478 7 |Arrncdc § Ki 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಂಗಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಮ್ಮಾಣಿ ಕುಮಟಾ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಸಿದ್ದಕೇರಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡಿನ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಆಂಕೋಪಾ ಷಘಟಕ ಯೋಜನೆ ತರಕೋವಾ ತಾಲೂಕನ ಪಂಕಟ್ಟಷಣ'ರ್‌ರಾ 7.65 1 ಶೀ ಮೆಂಜುನಾಥೆ ಂಜಾನಾಥ 6.45 708 ಫಾರ್ಣಗೊಂಡದೆ 
ಆಗೇರ ವಾಸರೆ ಕುದ್ರಗಿ ಹಂದಿಗದ್ದೆ ಇವರ ಶೆಟ್ಟವಣ್ಣಸವರ್‌, ಹಳಿಯಾಳ, 2. ಶ್ರೀ |ಶೆಟ್ಷವಣ್ಣನವರ್‌, ಹಳಿಯಾಳ 
ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ (ಶ್ರೀ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಟ್ವೇಡರ್‌), 
(ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ) ಮುಂಡಗೋಡ 
3. ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ ವಿಷ್ಣು ನಾಯ್ಯ, 
(ಚೈನ್‌ ಇಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌) ಅಂಕೋಲಾ 
ಅಂಕೋಲಾ ನನ ಉಪಯೋಜನೆ ಉಕ ಜಿತ್ಲಯ ಆಂಕೋಲಾ`ತಾಲೂಕ'ಆಚಪೆ 00 | ಗಜಲ್‌ ತಟ್‌. ದಾವಣಗೆರೆ, | ಗಣೇಶ ಹೆಚ್‌. 34.62 3443 | Senedd 
ಪಂಚಾಯತದ ಆಂಗಡಿಬೈಲ ಸಿಂಡಿಮನೆ ಶಿರಸಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿರಸಿ 
ಸಿದ್ದಿಗೇರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2. ಶೀ ದಿನೇಶ ಬಿ. ಬನಸೋಡೆ, 
ಮುಂಡಗೋಡ 
ಆಂಕೋವಪಾ ಆಂಕೋರಾ [ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ನರಾ ತಾಲೂಕ ಪೇಕಟವೆಣ ಶೇಣ್ಯಾ 920 ಶೇ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರಾಪಕ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಒಕ್‌ಮಕ 81 000 | Zrrಣoಡಿದ 
ಸಿದ್ದಿ ಬಂಟುಬೈಲ್‌ ಅಚವೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನ (ಶ್ರೀ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಟೇಡರ್‌), (ಪೀ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ 
ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಮುಂಡಗೋಡ ಟ್ರೇಡರ್‌), ಮುಂಡಗೋಡ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 2. ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ ವಿಷ್ಣು ನಾಯ್ಕ, 
ಕಾಮಗಾರಿ) (ಚೈನ್‌ ಇಲೆಕ್ಟಿಕಲ್‌) ಅಂಕೋಲಾ 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆಡೆ ಮೆಟ್‌ ಕುಮಟಾ 77-ನಧಾನ ಇಷಗಾರಿಗಳು-|ಪವಾಪದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಮಟಾ 50.00 ವಯಾ ಎಸ್‌'ತಟ್ಟಿ 40.28 3538 Snr 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರ್ಗಿ ಘಜನಿ ಖಾರಲ್ಕಾಂಡಿನ ಕುಮಟಾ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕ್ರಸಂ. ಜಿಕ್ಜೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕತ ಶೆಕ್ಕ್ಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ `ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ೦ಡರ್‌ನಳ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಟಔೆಂಡರ್‌'ಅಂಗೀಕಾರವಾಡ'] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಹೆಂತೆ ಷರಾ 
s N ei ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಔಡೆ] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ] 
7 2 7 4 K) [5 7 Fl [] 10 I 12 13 14 
$277 | IT a ಕುಮಟಾ 4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು” ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಮಟಾ 50.00 iN ಆರ್‌.ಎಸ್‌ ಶಾನಭಾಗ; 50.00 15.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ ರ್ಕಾರದೆ ಅಡೇಶ'ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಇ 142 
27] ಉತ್ತರೆ ಟ್ರಾ ಇ ಪ್ರ ಪ್ರ Mare 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಣಗಿ ಖಾರಲ್ವಾಂಡಿನ ಕುಮಟಾ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪುನರುಜ್ಲೀಪನ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸೆಪ್ರೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


[oR 
at 


ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


827] ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ] ಕಾಷಟಾ ಕುಮಟಾ 477-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ” 2000 ಜಿಎಸ್‌ ಗುನೆಗಾ, 19.71 15.05] ಪೊರ್ಣಗೂೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದೆ eee BNR 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಕೋಡ ಪಂಚಾಯತ ಹೆಬೈಲು ಕುಮಟಾ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಬಲದಂಡೆ ಹಳ್ಳದ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


px 


ಕುಮಟಾ 4702-ಪ್ರಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- [ಪ್ರವಾ ಕುವ ೨000 | ಸುಧೀರ ಜಿ. ಪೆಂಡಿತೆ, 49.28 48.15 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 


5737 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಕುಮಟಾ ರ್ಕಾರದ ಆಡೇತ'ಸಂಪ್ಯೆಸನೇಣ 742 


ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಬರ್ಗಿ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಮಟಾ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹೆಬೈಲ್‌ ಬಲದಂಡೆ ಹಳ್ಳದ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಕಾಮಗಾರಿ.(ಕೆಳಗಿನಪಾಲ) 


[2h 
ac 


ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪಷ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


$24" ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನೆ ಕುಮಟಾ ಕುಮಟಾ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- [ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಕುಮಟಾ 50.00 iB ಸುಧೀರ ಜಿ. ಪಂಡಿತೆ, 49.27 48.12 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶೆ ಸಂಖ್ಯೆಸನಇ 142 
_ ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಬರ್ಗಿ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಮಟಾ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಿರೇರುಜನಿ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪಷ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
fags ss ಸಾಧನ ಇವಗಾರಗನ- ಸವಾರರ ಹನಗಾಕಾರ ನಷ Os ಜಯಾ ಎಸ್‌ ಕಟ್ಟ 44.09 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನಣ 17 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಬರ್ಗಿ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಮಟಾ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇಲಿನಪಾಲ್‌ ಖಾರಲ್ಕಾಂಡ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


BR 


ಕ್ರಸಂ: ಜಿಕ್ಪ ತೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ತಂದಾಜು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದೆ 1 ಗುತ್ತಿಗೆ ಷೊತ್ತೆ ಷೆಚ್ಚೆ ಪರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
a p; 6 F3 [) 7 T — ಡೆ 

36 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 4702- ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಮಟಾ 45.37 F708 | Serr osd ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಪ ಸರ ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಬರ್ಗಿ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆ5ಗಳೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಹೊಲ ಗಜನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು, 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1990ರ ಕಲಂ 
£ ಷಾ § N § | 4ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
7 ad BSE OUST MS ಪದರ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಮ ನವಾಶಿತರಾವಾಧತದತವ ಗಾ JE 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಆಳಕೋಡ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರೆ ಅನೆಗೊಂದಿ ಹತ್ತಿರ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗ 
ಸಂಗಹಣ್‌ಗ; 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾ fed) 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

KOR Sl ಕುಮಟಾ 4702- ಪೆಧಾನೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಕುಮಟಾ 50.00 | ಗಜಾನನೆ ಎನ್‌. ಪೈ, 49,28 4848 | errno ಸರ್ಕಾರದ ತಡೌಶ ಸಂಖ್ರೆಸನಿ 117 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಬರ್ಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಕಿಮಾನಿ ಕುಮಟಾ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ಸೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಬಂಡ್‌ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
ನೀಡಿ 
ತನುಮೋದಣೆ 

87ರ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆಡೆ| ಕುಮಟಾ ಕುಮಟಾ 477- ಪೆಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹನಗೊಳಗಾದ ಕುಮಟಾ 4000 | 39.72 34 | der Rod ದೆಹ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಆಳಕೋಡ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಚಂಡಿಕಾ ನದಿಯ ಎಡದಂಡೆಗೆ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
ಫಷ ಕಾವಾಜಾ 47%2- ಪೆಧಾನೆ ಪವಾಹಪದಿಂದ ಹಾನೆಗೊಳೆಗಾಡೆ ಕುಮಟಾ 19.00 _ 4839 F708 ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ ರಾರ ತಡೆ 


| 80 | ತ್ತರ ಕಪ್ನೆಡೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ತಾಲೂಕಿನ ಲುಕ್ಕೇರಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಿಂದ ಹೆಗಡೆ 
ಆಂಬಿಗಾರ್‌ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಖಾರಲ್ಕಾಂಡ ದುರಸ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕ್ಷತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮ ಬಗಳೆನ್ಸು 
ಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳೆಲ್ಲಿ 


ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಸಂ. ಜಿಕ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆತಕ್ಷೇತ್ರೆ ೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಟೆಂಡರ್‌ನಳ್ಲೆ`ಧಾಗವೆಹಿಸಿದ ಡೆರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದೆ ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ' ಹಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ7 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
1 2 3 4 5 6 7 8 10 Wl 12 13 14 
29357 2159] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ರ್ಕಾರಡೆ'ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನಇ'742 

ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


a 


ರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


531 | ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ ಕುಮಟಾ ಕುಮಟಾ 4102- ಪಧಾನ ಪೆವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಮಟಾ 30.00 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬೈಲ್‌ ಹಳ್ಳದ ಬಲದಂಡೆ ಹತ್ತಿರ | 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕುಮಟಾ 4772-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ” |ಪ್ರವಾಹೆದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಕುಮಟಾ 31.00 ಜಾನನ ಎಸ್‌'ಗುನಗಾ 30.55 2855 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ಸಂಖ್ಯೆಸನ TAT 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸುರ್‌ಕುರ್ವೆ ಯಳಭಾಗ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ ಸ್ಪೂಯಿಸ್‌ ಗೇಟ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಇತ್ತಕಕನ್ನಡ ನಪಟಾ 4702- ಪಧಾನೆ ಉಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ ಸಕ f TE 8 ್ಷ ಸ 3870 3525 ಪಾರ್ಣಗಾಂಡಪ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಳಿವೆದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ ಹಾಗೂ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಜಂತ್ರಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕುಮಟಾ ನ್ನೇ F 0.00 ಪೆಗತಯಲ್ಲಿಡೆ 
ತೊರ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಸಕಟ್ಟಾ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 2) ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಿ 
(ಕೆ.ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ & ಕಂಪನಿ), ಕುಮಟಾ 
835 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕುಮಟಾ ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೆಕಟ್ಟು 32.98 24.62 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
50 | ಸತ್ತ ಕನ್ನಡ] ಹೊನ್ನಾವರ ಹವಾ 1 50.00 49.27 48.60 | ಪಾರ್ಣಗೂಂಡಡೆ ಸರ್ಕಾರಡಆಡೇತ್‌ಸಂಪ್ಯ್‌ಸನಸ 2 
ತಾಲೂಕಿಷ ಹಳದಿಪುರದ ಕಿರುಬೈಲ್‌ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ತಾರಿಬಾಗಿಲು ಖಾರಲ್ಕಾಂಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
oT A ನಾ PEE: ಕ ಪತ್ಲಯ ಪಾನ್ಮಾವರ ತಾಪ 7300 | ವನಂ ಪ ಬಂಟ, ನನ್‌ ಇಟ 2784 000 ಪ್ರಗತಾಯಕ್ಷ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂಕೋಲಾ ಅಂಕೋಲಾ 
ಆಧುನೀಕರಣ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2. ಶ್ರೀ ಮಂಜು ಮೊಗೇರ, ಭಟ್ಕಳ 
3. ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ ಬಿ. ಬನಸೋಡೆ, 
Wi 
838 | ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನೆಡ ೂನ್ನಾವರೆ ಕುಮಟಾ 4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿ”1ಉಕ ಜಿಲ್ಲೆಯೆ`ಹೆ ಇನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲುಕು 5.00 1. ಶ್ರೀ ಸಾತಪ್ರೆ ಬನೆಸೋಡೆ, ಸಾತಪ್ರೆ ಬನಸೋಡೆ; 444 388 ERE 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಹೊಸಾಕುಳಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಭಾಸ್ಕೇರಿ ಹೊಳೆಗೆ ಮುಂಡಗೋಡ ಮುಂಡಗೋಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ ದೊಡ್ಡಹಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂಗೆ ಫೈಬರ್‌ ಹಲಗೆ 2. ಶ್ರೀ ಮುರಾಹರಿ ಎನ್‌. ನಾಯ್ಯ, 
ಅಳವಡಿಸುವುದು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಟ್ಕಳ 


3. ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಎನ್‌. ನಾಯ್ಯ, 
ಕುಮಟಾ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸೆರು 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ" ಮೊತ್ತ `ಟಂಡರ್‌ನ್ಲಿ' ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಟೆಂಡರ್‌ ತಂಗಿಣಾರವಾಡ'] ಗುತ್ತಗೆ ಮೊತ್ತ ತಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ `ಹಂತೆ ಸರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
rೂcದದ | ಪ್ರಗತಿಯವುದೆ 
3 8 [) i I 17 H i ಕ್‌ 
707 ಪಧಾನ ನ್ಲಾಷರ ತಾಲೂಕನೆ ಶ್ರ ಪಾಣೌತ್‌ಆರ್‌ ನಾಯ್ಕ ನೂಣೌಶ'ತರ್‌ ನಾಯ್ಯ 84727 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ LOA «ರ x 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಪಟ್ಟಣ ಕೆಳಗಿನ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಟಾ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಉಕ ಜಿತ್ಲೆಯ' ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂ 1 ಶೀ ಐಸವರಾಜ ಪನುಷಂತ 4873 0.00 NCS 
ಹಳದೀಪುರ`'ಪರಚಾಯತದ'ಕ ನಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರ, 'ಮುಂಡಗೆಣಡ 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಡಿ. ನಾಯ್ಕ, 
ಕುಮಟಾ 
3) ಶೀ ಜಯಾ ಎಸ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, 
ಕುಮಟಾ 
4) ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ ಆರ್‌. ನಾಯ್ಯ, 
ಕುಮಟಾ 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಹೆಣದನೆ ಉಕ ಜಿಫ್ಲೆಯ`ಹೊನ್ನಾವಕ ತಾಲೂಕನೆ 7 ಶೀ ರನಿಕುಷಾರ್‌ಎಂ ಟ್ಟ 28.27 2909] ಪೋರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ § is 
ಚಂದಾವರ ಪಟಗೇರಿ ಬಂಧಾರ ಹತ್ತಿರ (ಕೆ.ವಿ.ಶೆಟ್ಟಿ & ಕಂ), ಕುಮಟಾ 
ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ ಬಿಡ್‌ ವರೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ 2) ಶ್ರೀ ಜಯಾ ಎಸ್‌. ಶೆಟ್ಟಿ, 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಮಟಾ 
7707-ಪೆಢಾನ ಕಾವಗಾರಿಗಳು- ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೂಳಗಾದ ಹೊಸ್ಸಾವರ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಪಿ. 984 984 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ತರೆಶ್‌ ಸರಸರ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಖಾರಲ್ಕಾಂಡಿನ ಸಾಗೇಕರ್‌, ಕಾರವಾರ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ನಿಕ ಸಂಗಹಣ್‌ 
4702- ಪಧಾನೆ ಪೆವಾಪರಂದೌ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೊನ್ನಾವರ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಪ. 985 985 ಪೊರ್ಣಸಗೊಂಔ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ದೊಡ್ಡಹಿತ್ತಲು ಸಾಗೇಕರ್‌, ಕಾರವಾರ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡಿನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು 
ಕರ್ನಾಟಕ - 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ೭ 
ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
4702- ಪಧಾನ ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೊನ್ನಾಷರ ಗೋಯ್ದಪ್ರಾ ಎಂ. 2494 24,78 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ತಡೆ ಪ ಸಂಪ್ಯಸರ್‌ [EN 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ನಾಲಾ ಬಂಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಳೆಗಿನೂರು ಪಂಚಾಯತ ವಟಾರೆ 


ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೆ: 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಏಕ ಸೆಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 


ರುಮ 1999ರ ಕಬ 


ಕಸಂ ಷತ್ಚೆ ತಾಲ್ಲೂಕ 7 `'ಪತ್ಷತ ನ್‌ ಕರ್ಷಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ`'ಧಾಗವಹಿಸಿದೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾಡೆ] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಹೆಂತ ಷರಾ 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
| ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔಡT ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಡೆ 

I 7 3 4 [) [3 ಕ 10 I 5 73 14 

515 | ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಹೊನ್ನಾವರ ಹೊನ್ನಾವರ 14702- ಪೆಧಾಷೆ ಪೆವಾಪೆದಿಂಡೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೊನ್ನಾಪೆ ಸುನಿತ್‌ಹೆಗಡೆ, 24.95 2458] ಪೊರ್ಣಗೂೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ 'ಆಡೇಶ`ಸಂಪ್ರೌಸನೀಇ72 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿಷ ಅನಂತವಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ ಕುಂದಾಪುರ 'ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಕಾಜಿಮನೆ ಹರೂಡಿ ನಾಲಾ ಬಂಡ ದುರಸ್ತಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಸುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

846 7 ತರ ಕನ್ನಡ ಹೊನ್ನಾವರ ಹೊನ್ನಾಪಕ ( ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೊನ್ನಾಪಕ ಸುನೀತ ಹೆಗಡೆ 24.95 2458 | ಪೊರ್ಣಗೂೊಂಡಿ ರ್ಕಾರಡ ಆರೇ ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಷ47 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಂಚಾಯತ ಕುಂದಾಪುರ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ರು/ಪಿಕಪ್‌/ಬ೦ದಾರ ದೊಡ್ಡಹೊಳೆಯ ಬಂಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

817 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ] `ಹೊನ್ನಾಷರ ಹೊನ್ನಾಷಕ 1472- ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೊನ್ನಾಪೆ ಉಮೇಶ'ನಿ.ಹೆಗಡೆ, 24.95 247 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಪ್ಯೆಸನೇಷ 42 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಜಲವಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಜಲವಳಕರ್ಕಿ ಹೊನ್ನಾಪರ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಶಿವಮ್ಮ ಯಾನೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಸೈಡ್‌ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
| 

848" ಉತ್ತರಕನ್ನಡ] `ಪೊನ್ನಾವರ ಹೊನ್ನಾಪರ 18702- ಪ್ರಧಾನೆ ಉತ್ತರೆ`ಕನ್ನೆಡ ಜಿಲ್ಲೆ" ಹೊನ್ನಾಷರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (ಕೆ ಎಸ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ `ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ] ಅಶಾ ಎಸ್‌ತೆಟ್ಟಿ 109.73 105.75 | nro 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ಮೇಲಿನ ಇಡಗುಂಜಿ-ಗುಣವಂತೆ ಹತ್ತಿರ ಏತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

(ಆಪ್ರೋಚ್‌ ಪ್ಲಾಟ್‌ ಫಾರ್ಮ, ರಕ್ಷಣಾ 
ತಡೆಗೋಡೆ, ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಚಾನೆಲ್‌, ಇತರೆ., 

85 | ಸತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಪನನ್ನಾಡರ `ಹೊನ್ನಾಡರ147- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಘ- ವರ ತಾಲೂಕ್‌ ಮೇಶಿಕ`ಇಡಗುಂಡ 39.91 35.17 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶಸಂಖ್ಯ್‌ಸನಸ42 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ನೀರ್ಲುಳಿ ಹಳ್ಳದ ಕೃಷಿ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆನಿ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ದುರಸ್ತಿ. ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜದಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕೆಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

L_! Les 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಟೆಂಡರ್‌ನ ನಗವಹಾಡ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


೦ಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


4702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು- |ಪ್ರೆವಾ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಡುವಳ್ಳಿ ಹಯ ಹಾಡುವಲ್ಳಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಬಂಧಾರದ ಸರ್ವ ನಂ ರಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾದಿಗಳನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವ೭ನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳ್ಲಿ 

ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ನ 
yt 


ಕ 
ತಾಲೂಕಿನ ಗೊರಟೆ ಬಂಧಾರದ ಕಾಲುವೆ 
ದುರಸ್ತಿ. ಚೈ.0.00 ಮೀ. ದಿಂದ 150.00 ಮ್ಮೀ. 
ವರೆಗೆ 


ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸಾನಿತ್‌ತಗಡೆ AFT SST ETAT 


ಕುಂದಾಪುರ 


39.92 


ಥೆ ನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲರ 
೧ಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ಶವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಟ್ಕಳ 
ತಾಲೂಕಿಣ ಭಟ್ಕಳ ನಗರದ ಕಡವಿನಕಟ್ಟಾ 
ಹೊಳೆಯ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಗೇಟ್ಸಾಲ್‌ 


ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


3702-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾ- 
ಆಣೆಕಟ್ರು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸುನೀತ'ಹೆಗೆ 24 24.00 ಪೊೋರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಚ 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೊರು 20ನೆ: 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣಿಗಳಲ್ಲಿ 


ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀ 'ಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


4702- ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ದೆ ಭೆಟ್ಕಳೆ 
ಸ ಚಾಲಿ ಪಟ್ಟಣ A 


ಸುನಿತ ಹೆಗಡೆ; 
ಕುಂದಾಪುರ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 


ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಟಿ್ಗಿಯಮ 1999ರ 


ಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


4702- ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಭೆಬ್ಗಳ 
ತಾಲೂಕಿನ ಯಲವಡಿಕವೂರು ಪಂಚಾಯತದ 


ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಹಡೀನ ಹೊಳೆಯ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಸೈಡ್‌ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ 


ry 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸ 


ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕ್ಕಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


Jerrod 


ಂತಿ ನೀಡಿ 


ಕ್ರಸಂ ಜಿಕ್ಜೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತ್ರ ಕ್ಸ್‌ ಕರ್ಷಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸ ಅಂದಾಜು'ಮೊತ್ತ] `'ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಷ'ಭಾಗವಹಸಿದೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾಪ 7 ಗಗ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ`ಹಂತ ಷರಾ 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔಡೆ ತಿಯಲ್ಲಿಡೆ | 

7 3 F] F % [3 7 (3 [) Ip) 13 

855" ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಧಟ್ಠಕ ಭಳ 4702- ಪ್ರಧಾನೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಪಾನೆಗೊಳಗಾಡ ಭಟ್ಗಳ 2500 | ಸುನಿತ್‌ಹೆಗಡೆ 2494 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇತಸಂಖ್ಛೆಸನೇಇ742 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕುಂದಾಪುರ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಕೋಟೆಬಾಗಿಲು ಹಳ್ಳದ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಸೈಡ್‌ ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

856] ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಧೆಟ್ಠಕ ಭಟ್ಕಳ 4702-ಪ್ರಧಾನೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳಿ-|ಪ್ರಪಾಹದಂಡೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಟ್ಕಳ 230 ಸುನೀತ್‌ಹೆಗಡೆ; 24.93 20.00 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ ಕರ್ಕಾರದೆ ಕಡೌೇಶ್‌ಸಂಪ್ಯೆಸನೇಇ 42 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೈಕಿಣಿ ಪಂಚಾಯತದ ಹಳ್ಳದ ಕುಂದಾಪುರ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಶಾಶ್ವತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

7 NI ಧದ್ಯಢ ಧದ್ಯಢ 4702- ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಷದಿಂದ`ಹಾನಿಗೊಳಗಾಡ ಭೆಟ್ಯ 250 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಂಜು`ಗೊಂಡೆ 24.935 Tamers ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಇ 42 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಭಟ್ಕಳ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಕ್ತಿ ಭಟ್ಕಳ 'ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಕೆರೆಯ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಸೈಡ್‌ ಪಿಚ್ಚೆಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
೪ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 

4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 

ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 

858] ಉತ್ತರ್‌ ಭೆಟ್ಕಳಿ ಭೆಟ್ಕಳೆ 477-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು” ಭೆಟ್ಕಳಿ'ತಾಲೂಕಿನೆ ಬೈಲೂರ ಪೆಂಚಾಯೆತ್‌ 35.00 ಸುನೀತ್‌ಹೆಗಡೆ, 34.5] 345] [ಪಾರ್ಣಗಾಂಡ 

ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಮಡಿಕೇರಿ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಕೃಷಿಧೂಮಿಯ ಬಂಡ ಕುಂದಾಪುರ 

ನಿರ್ಮಾಣ ದುರಸ್ತಿ. 
ಸಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

859] ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆಡೆ ಭೆಟ್ಕಃ ಭಟ್ಕಳ 4702-ಪೆಧಾನಕಾಮೆಗಾರಿಗಘಔ-|ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಧೆಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕ ೨೦.೦೦ 1. ಶೀ ಕಪ್ಪೆ ನಾಗನೊರು, ಕೃಷ್ಣ ಜೆ. `ಡೇವಾಡಿಗೆ ಭಟ್ಕಳ 48.00 40.80 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ 

ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಮಾವಿನಕುರ್ವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಂಡಗೋಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಆನೆಗುಂದಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮಾವಿನಕುರ್ವೆ ಹಳ್ಳದ 2. ಶಿಃ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ. ದೇವಾಡಿಗ, ಭಟ್ಕಳ 
ಹೂಳೆತ್ತಿ ಕಾಂಕ್ತಿಟ್‌ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3. ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಜಿ. ನಾಯ್ಕ, 
ಹೊನ್ನಾವರ 


ಕಸಂ ಜಿಕ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತೆ ಪಕ್ಕ ೇರ್ಷಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ'`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜ'ಪೊೌತ್ಸ `'ಟಂಡರ್‌ನಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಔಂಡರ್‌'ಆಂಗಿಕಾರವಾಡ'] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 'ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ'ಹೆಂತ ಫರಾ 8 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ | ಪಗೆತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
& K ನ -] ಒ 8 jy 8 % 17 IM [E [E A | 
860 | ಉತರ ಕನ್ನೆಡೆ ಭಟ ಭೆಟಿ 47 ಪೆದಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- |ಥಟಳೆ ತಾಲೂಕನೆ ಬೇಂಗೆ ಪೆಂಚಾಯೆತ್‌ 3500 ಸುನಿತ`ಹೆಗಡೆ 34.91 3064 | Sreಗೂಂಡದ a A | 
pe) Ki K] ಕ ಕ fj 
ಪವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಗೊಂಡನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೃಷಿಭೂಮಿಯ ಬಂಡ ಕುಂದಾಪುರ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ದುರಸ್ತಿ. ರ್‌ 2019ರ ಪತಡಲ್ಲಿ ತು 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಮ 1999ರ ಕಲಲ 
“Kol ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ We ಭೆಟ್ಟಿ 4 4 ನ್‌್‌ ನಶ ಘಡ ಯೋಜನೆ" ಉಕ ಪಕ್ಸಯ'ಧ್ಯಳ ತಾಲೂಕ ಜಾಕ್‌ £0.00 CSS SN AE ಪಗತಷಕ್ತಿತ್‌ ರ್‌ 
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಹುಳಸಿಕಟ್ಟಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಡ್‌ 
ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
867 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆ ಭೆಟ್ಕಿಳೆ - ಭೆಟ್ಯಳೆ ವಿಕ್‌ಾಷ ಘಟಕ ಯೊಜನೆ ಉಕ 'ಜಿಕ್ಲೆಯೆ'ಭೆಟ್ಕಳೆ ತಾಲೂಕಿನೆ ಶರಾಶ 40.00 ದಿನೇಶ್‌ಜ'ಬನಸಾ 38.20 0.00 ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ನ 
ಪಂಚಾಯತ ಶಿರಾಲಿಕೇರಿಯಿಂದ ಗುಡಿಹಿತ್ತಲು ಮುಂಡಗೋಡ 
ರುದಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಆ. 150.00 ಒ 5 450.00 ಒ. 
Kul ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನೆಡ ಶಿರಸಿ ಶಿರಸಿ" 7707-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು `|ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಶರಸಿ 5.00 ತಾಣ ಇರ್‌ ಹ್ಯಾ 475 TS ಲ ಪೋಯ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬದನಗೋಡ ಕೆರೆ ಸ.ನಂ.03 ಕು 
ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
$64 |] ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ ಶಿರಸಿ 14702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು `|ಪೆವಾಹದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶಿರಸಿ 15.00 15.00 14.99 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಗಲ ಕೆರೆ ಸಗಂ.06 ಮಸಾವಿ 2018, ಳೂರು 20ನೇ 
ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಷ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಪಗಾದಿಗಳನ. 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
68 ತರ ನೆ 55] ಶಿರಸಿ 4702- ಪಧಾನ ಪೆವಾಹೆದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಶಿರಸಿ 20.00 ಪೊಕನಾಢ್‌: 20.00 19.41 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಇಡೆ ಸರ; 1 
4 ಅ - K) 
Ki ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡಾಪರ ಕೆರೆ ಸ.ನಂ.53ಆ ಪಾಟಣಕರ್‌, ಶಿರಸಿ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೊರು 20ನೇ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಸತದಲ್ಲಿ ತ 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕೆ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಆಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರ 


ಟೆಂಡರ್‌ನಕ್ಲೆ`' ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ ಹಂತೆ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ ತಿಯಲ್ಲಿ: 


8 9 10 


5 6 


14 


4702- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


407 ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಶತ ಇನದಕ್ಷನ್‌ 25.00 
ಖಂಡಪ್ಪ ಗೌಳಿ, ಶಿರಸಿ 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಶಿರಸಿ 
ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಪುನರುಜೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


- |ಪಪಾಹೆದಿಂದೆ ಹಾ 25.00 25.00 
ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಂದಾ ದೇವರಹೊಳೆ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ 


ಪುನರುಚ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಈ py 
ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿರಸಿ 


25.00 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 


px 


ರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನಇ2 
ಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


> 


p2N 
KE 


2% 


4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


10.00 


ಸರ್ಕಾರದ ಆರತ ಸಂಪ್ಯೆಸನೇಷ2 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


20.00 19.99 
ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡಿಗೆಜಡ್ಡಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ 


ಪುಸರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


14.94 


ರ್ಸ್ಕ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಷ742 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಉತ್ತರ'ಕನ್ನೆಡ 


7702 ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪವಾಹದಿಂದ್‌ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ 15.00 
ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳೂರು ಬ್ಯಾರೇಜಿನ 


[ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪರಮೇಶ್ವರ ಭೋವಿ, ಶಿರಸಿ 15.00 


14.99 


ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆದೇಶ್‌ಸಂ ್ವ:ಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅಸುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


1702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಘ- 


ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


(ಕಗೋಪಾಲ 19.99 
ನಾಯ್ಯ, ಶಿರಸಿ 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ 
ತಾಲೂಕಿನ ಬನಾಟೆಕೊಡ್ಡು ಬ್ಯಾರೇಜಿನ 
ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


20.00 


20.00 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 


ಸರ್ಕಾರದ `ಆಡೇತಸಂಪ್ಯೆಸನಷಸ2 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಸ ಮತಕ್ಷೇತ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ ಭಾಗವೆಹಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗಿಣಾರಷಾದೆ' ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ ಹೆಂತ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ | ಸೆಗತೆಯ್‌ 

1 p E] 4 £ 6 § 10 i] 7 12 [E) 

871 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆಡ ಶಿರಸಿ ಶಿರಸಿ 4707-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು” |ಪವಾಹದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಶಿರಸಿ im ET) 00 | FEARS 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಆರಸಿಕೆರೆ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 

87 ಇತ್ತರ್‌ಕನ್ನಡ ಶರ; k ಕರ 472 ಪಧಾನೆ ಪವಾಷನಿಂಡ ಹಾನಗಾಸಗಾಡ್‌ರಾ ಈ 19.99 20.00 | SEE Add ಸರ್ಣಾರಡೌ ತರಪ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಗಾರ ಬೈನಿಕೊಡ್ಡು ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೊರು 20ನೆ: 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಲೀವಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಳಲ್ರಿ 
ರುಮ 
ವೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

NY |g | ಕರಾ 4702- ಪೆಧಾನೆ ಪವಾಹದಿಂಡ'ಹಾನಿಗೊಳಗಾದೆ`5ರ, - 2000 700 | ಪನಾರ್ಣಗನಂಡಡೆ ಸರ್ಕಾರಡ ಆಡ ಸಾಪ್ಟ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡಗೋಡ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 

ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನುಮೋದ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
| ತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕರಾ 5ರ 477- ಪಧಾನ ಸವಾಷರಂದ ಹಾನಗಾಳಗಾದ ಶಿರಾ ಸಕ 2490 71.95 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗೊಡಕೊಪ್ಪ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
p) 
ಯಮ 1999ರ ಕಲರ 
ನೀಡಿ 
ಆಸುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಪುಮೋದನೆ 
P ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
8 | ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ ಶಿರಸಿ 4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- |ಪೆವಾಹದಿಂದೆ ಪಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಶಿರಸಿ A 500 To Taree UU ಮ 
ಆಣೆಕೆಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಠ್ಲಗದ್ದೆ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಮ 1999ರ ಕಲಂ 


TNT ತಿಣೆ ಹೆಣೆ 
ಆನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಪೊತ್ತೆ ೦ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ'ಭಾಗವೆಹಿಸಿದ ಡರ್‌ ಆಂಗೇಕಾರವಾಡೆ'] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ' ಹಂತ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
Gud 


[5 7 8 9 10 I 12 13 
19.99 19.99 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


1 2 5 


570] ಸತರ್‌ಡ 


4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಘ- 


ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೇಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


7|ತವಾಷರಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶರನ 1500 ಭೀಮಣ್ಣ 'ಥೋವಿಷಡ್ಗರ್‌, 15.00 15.00 | ಪೌರ್ಣಗೊಂಡಿದ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆಡತ್‌ಸಂಖ್ಯೆಸೌಣ 
[ತಾಲೂಕಿಷ ತುಯಿಲಕೊಪ್ಪ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಶಿರಸಿ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಪುಷರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 

p ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿವದಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅಸುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಶಿರಸಿ 20.00 | 
ತಾಲೂಕಿಸ ದೊಡ್ಡಬೈಲಗದ್ದೆ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ 
ಪುನರುಜ್ಲೀಪನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶಿರಸಿ 477-ಪ್ರೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


877 | ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನೆ 
p £4 
ಆಣೆಕಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 


nu 
at 


15.00 15.00 ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ಸಂಪ್ಯೆಸನೇಷ47 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಶಿರಸಿ 1500 | 
ತಾಲೂಕಿನ ತುಲಾನಬೈಲ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ 
ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು” 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 
ನರ್ಮಾಣ 


ಉತರ ಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ 
pe KY 


15.00 1487 | Serr fod 


EY 


ರ್ಕಾರದೆ ಆಡೇತ'ಸಂಖ್ಯೇಸನೇಣ 742 
ನವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
೦ಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಸಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಶಿರಸಿ 15.00 - 
ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಬೆಮನೆ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಘ- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


879 ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆ] 


FT 
pF) 


[128 


[(28 
a 


ಪ್ರವಾಹೆದಿಂದ ಹಾನಿ ಗಾದ ಶಿರಸಿ 25.00 ಯೋಗೇಶ ಗಿರಿ, ಶಿರಸಿ 25.00 25.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಕಔಪೆ 
ತಾಲೂಕಿನ ತೋಟದಕಸಗೆ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಆದೇ :ಸೆನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಶಿರಸಿ 4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


880 | ಉತರ ಕನ್ನಡ 
“ಸ 


| 
| 


RTE 


EN | ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತೆಕ್ಷೇತ ಶೆಕ್ಕ ಶೌರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ೦ದಾಜು ಮೊತ್ತ] `'ಟಂಡರ್‌ನಕ್ತ ಭಾಗವಹಿಸದ ಡೆರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಷೆಚ್ಚ 1 'ಮಗಾರಿಹ ಹೊತ § ನ್‌್‌ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
[] 7 [] [) 10 I 
ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾದಿಗೂಳಗಾದ ಶಿರಸಿ 20.00 hs ಜಿ.ಎಸ್‌ ಹಿರೇಮಠ, ಶಿರಸಿ 19.99 20.00 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಸದಾಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆ ಮ 1999ರ ಕಲಂ 
ನ Ky ಮ್‌ § y 4ಎ ರಡ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
NOS ಪೆವಾಹೆಔಂದ್‌ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 5ರ 15.00 ್‌ ಪೊರ್ಣಗೂಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ 142 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡೆಕೆರೆ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೊರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಚ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಹ್ನೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಪಾನೆಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಪೆವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿ ಗಾದೆ ಶಿರಸಿ 15.00 | p ್ಭ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೆಶ RIAD | 
ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪಗದ್ದೆ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಬಿಳಗಲಿ, ಶಿರಸಿ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಬೀಡಿ 
ನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
55 702-Sಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು” |ಪೆವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶಿರಸಿ 20.00 ಪೊರ್ಣಗೊರಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ತದೇಕ ಚಿ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ [ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಿಬೈಲ್‌ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೊರು 20ನೇ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1990ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

4702- ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹೆದಿಂದ್‌ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ 5ರ 500 ಚೆಂದು 'ಕ`ನಾಯ್ಯ 3ರ 15.00 15.00 | Zero ಸರ್ಕಾರದೆ ತದೇಕ ಸಾಪ್ರಸನTN 


885 | ಉತರ ಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ ಶಿರಸಿ 
ಷ್‌ 4 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- [ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉಂಡಾಡಿಕಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


! 


ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು 


ತ್ತ 


ಚೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ`' ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


1 2 3 4 


ದ) 6 


886 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆಡೆ ಶಿರಸಿ ಶಿರಸಿ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಪಪಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶಿರಸಿ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 


ತಾಲೂಕಿನ ತಿಗಣಿ ಬನವಾಸಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ 
ಬಾಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


7 


೨೦.೦೦ 


887 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ ಶಿರಸಿ 


4702-ಪೆಥಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು” |ಪವಾಹದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಶಿರಸಿ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಶಿ ಮತಗುಣಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ 
ಬಾಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


8881 4702- ಪ್ರಧಾನ 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾಡೆ ಶಿರಸಿ 
ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗವಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ 
ಬಾಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


889 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


4702-ಪ್ರೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- |ಪ್ರವಾಹದಿಂದೆ ಹಾನಿ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ 


890 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ 


4707-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿ 
ಆಣೆಕಟ್ರು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 


ಗಾದ ಶಿರಸಿ 
ತಾಲೂಕಿನ ಅಜ್ಜಿಬಾಳ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ 
ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


- [ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾಎಃ ಗಾದ ಶಿರಸಿ 
ತಾಲೂಕಿನ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ 
ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


50.00 


15.00 


49.90 


50.00 


೨0.೦೦ 


49.97 


49.31 


ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆಡೇಶ್‌ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಇ 72 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜವಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ" ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನಇ47 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಂ. ಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜವಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಪು 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
[ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


15.00 


14.88 


7.00 


ಸರ್ಕಾರದ`ಆಡೇತ ಸಂಖ್ಯೆಸನಇ 2 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ರ್ಸ್ಕಾರದ`ಆಡೇಶೆ ಸಂಖ್ಯೆಸರ್ನಷ 142 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


| 
| 
| 
| 


ಮತಕ್ಷತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಚಿಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಣಾರವಾಡ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ತೆ ತಚ್ಚ ಸರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
4 6 ) 10 17 rE 
5ರ 1777-ಪಧಾನ ಸಾಪಗಾಕಗಘ-|ಪವಾಷರಂದ ಹಾನಗಾಢಗಾರ ನರಾ ಸನತಾಷ್‌ನರ್‌ನಹಯ್ಯ 1500 5 § 
ಆಣೆಕಟ್ರು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹರೆಪಾಲ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಶಿರಸಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಗಿನ: 
4ಎ) ರಡಿ ವಿಣಾಣಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕರ 702 ಪಧಾನ ನ್‌ ಪವಾಷರಂತ್‌ IEEE ವೆಕಟಶಎ'ಕಡವನೆ 19.99 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದಳ್ಳಿ ಮೋರಿಜದ್ಧಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಶಿರಸಿ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
| ಬರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
| ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಳ್ಲಿ 
| ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಭಿನಿಂಯುಮ 1990ರ ಕಲಂ 
| | 4(ಎ) ರಡಿ ವಿ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿ 
| ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
\ 
| 1707-ಪಧಾನ ಕಾವಗಾ ಹಾನಗಾಳಗಾರ 5ರ ತತ್‌ ವ್‌ 737 BET 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಆರಲಹೊಂಡ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೆ: 
|; ನಿರ್ಮಾಣ ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಸತದಲ್ಲಿ ತುತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಅಧಿನೀರುಮ 1999ರ ಕಲಂ 
| 4(ಎ) ರಡಿ ವಿ ತಿ ನೀಡಿ 
| ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ನರಸ 4707 ಪಧಾನ  |ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಶಿರಸಿ ನಾಗೇಶ್‌ಗೊವಿಂಡೆ 19.88 1078 | SrrAod ಸರ್ಕಾರಡ ಡೆ T TIENT 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಡಿನಕೊಪ್ಪ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ನಾಯ್ಯ, ಕುಮಟಾ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೇೇಗಳೂರು 2 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕನ 
| ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಂ 
(ಎ) ರಡಿ ವಿನ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಣಕದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
| FT rT 4702 ಪಧಾನ ಪವಾಹದಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಶಿರಸಿ ನಸ್ತಾರ್‌ ಅಹ್ಮದ್‌ 15.00 X98 | Serr ಸರ್ಕಾರಡೆ ಇಡೇಕ ಸಾಖೆಸನ 
| k ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಚಿಕೊಡ್ಡು ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಜಾಫರ್‌, ಶಿರಸಿ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಃ 


tl 
pid 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತೆ 


gf ಜಿಲ್ರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕತೆ ಲೆಕ ಶೀರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] `ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ'ಧಾಗವೆಹಿಸಿದೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ | ಗುತಿಗೆ ಮೊ 
§ ik * ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


Z 3 4 5 6 yi 8 9 10 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆಡ ಕರೆಸಿ ಶಿರಸಿ 472 ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 5ರಸಿ 5.00 ಅಪೊೋಕಬಿ: ನಾಯ್ಕೆ. 5.00 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿಸ ಅರಸಾಪುರ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಶಿರಸಿ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


14 

ಸರ್ಕಾರದ" ಆಡೇತ್‌ಸಂಖ್ಯೆಸನ್ನಷ2 
ಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


5.೦೦ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


tl 


"Id Pye 5ರ 15.00 — ಪಾಂಡೌರಂಗ್‌ಎನ್‌ 15.00 1480 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೀಷ 142 
SER ನಾಯ್ಯ, ಶಿರಸಿ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
'ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀಪನ ಕಾಮಗಾರಿ 

ನಿರ್ಮಾಣ ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 


4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


2459 ಪೊರ್ಣ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ ಶರನ 4702 ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರ 2500 | ಸುಬ್ರಾಯ `ಜಿ”ಭೆಟ್ಟ್‌`5ರಾ 2500 
= ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕರಡಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ 
ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಇ2 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


su ಭಟ we i ಅಬ್ದಾವ ಎಪ್‌ [XT] 998 ಪೊರ್ಣ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇತ ಸಂಪ್ಯ್‌ಸನಇ 
ತ್ತಃ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


900 | ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನೆಡೆ ಶಿರಸಿ ಶಿರಸಿ 4702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- |ಪ್ರವಾಹೆದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದೆ ಶಿರಸಿ 20.00 _ ಈರಪ್ಪಾ ಎನ್‌. ನಾಯ್ಕ, 19.99 19.94 ಪೊರ್ಣ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನಕೊಪ್ಪ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಶಿರಸಿ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ರ್ಸ್ಕ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನಷ2 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ವೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


[ಕಸಂ ಚಿಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತೆ [ನಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ ಧಾಗವೆಹಿನಿದೆ ಟೆಂಡರ್‌ ತಂಗಿಣಾರವಾದ | ಗತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
[ 2 3 4 3 [J 7 [] [) 10 i (Fi IE NRCS 
501] ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆಡ ಶರಾ ಶರ 3702- ಪೆಧಾನೆ ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶರಾ 15.00 ಅನೆಂತ`ಆರ್‌ ನಾಯ್ಯ. 15.00 14.98 ಫೋರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಪುರಲೆಮನೆ ಬ್ರಾರೇಜಿವ ಶಿರಸಿ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಡ ಸ್ಯಾ 3A ಪವಾಹಠಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಾ 500 = ಜಾಸ್‌ ನಾಮ 49.86 35,56 ಷೆ 7 | 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿವ ತೆರ್ಕನಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ - ಕುಮಟಾ 
ತಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾಡ ಹುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
503] ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ ಶಿರಸಿ 4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- |ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶಿರಸಿ 30.00 ೬ ಗಣೆಪಹೆಜ್‌ 29.99 29.99 ಪೊರ್ಣಸೊಂಡೆಡೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿವ ಉಪಳೆಕೊಪ್ತ್ಪ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿರಸಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪುವರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
್ರಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
904 | ಇತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ ತಿರ ಶರ 472- ಪೆ ನಹ ಗೊಳಗಾದ ಶಿ 5೧.00 pe ಜಯಾ ಎಸ್‌ ತಟ್ಟಿ 50.00 49.88 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖೌಸರ್ನೀ 3] 


fc 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಾಲೂಕಿನ ಉಂಬಳೆಕೊಪ್ಪ ಬ್ಯಾರೇಜಿಸ 
ಆಣೆಕೆಟ್ರು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 2 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿಷ ಹಲಸಿನಕೊಪ್ಪ ೭ ರೇಜಿಗೆ ಕುಮಟಾ ಷಮಸಾವಿ 2018, 
ಆಣೆಕೆಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬ೦ದಾರ ಪುವರುಜ್ಞೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾ 
05| ಉತ್ತರ [ECE ಶಿರಸಿ ಶಿರಸಿ 4702- ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಶರನ 15.00 BS ಸಂಜೀಷ ಕಟ್ಟ ರಸ 7500 70 ಫಾನ್‌ ಸ ರ 
ತಾ 


ಪಂಚಾಯತದ ಕತ್ರಿ ಬಿಡಾರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ತೆಕ್ಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕ” ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಹೆಸಕು ಅಂದಾಜು'ಮೊತ್ತ `'ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಟಿಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
| ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪಗತಿಯಲ್ಲಡೆ 
4 6 7 8 9 10 1 12 13 14 

90ರ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕ 4702 ಪೆಧಾನೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಗೊಳಗಾದ ಶಿರ 15.00 | ಸಂಡೇಶ'ಆರ್‌, ಕುಮಟಾ 14.95 1491 |] ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ಸಂಚ್ಯೆಸನೇಇ742 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನಗೋಡ ಬಾಳಗಾರ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ 'ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುಸರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿವಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

507 | ಸತ್ತರನ್ನೆಡ ಶಿರಸಿ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು” |ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾಡೆ ಶಿರಸಿ 10.00 10.00 10.00 - ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔಡೆ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆಡೇಶ'ಸೆಂಖ್ಯೆಸನೀಇ 742 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ 'ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

| ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ 4707-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು” |ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾಡೆ ರಸ 9.99 9.99 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌ ಸಂಪ್ಯೆಸನಾಷ2 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಐರಾಳಕೆರೆ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

505 | ತರ ಶರಸಿ 4702- ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶಿರಸಿ 2500 25.00 24.96] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡೇತ್‌ಸಂಖ್ಯೆಸನೀಇ2 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕರಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಶಿರಸಿ ವಿಶಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಶರಾ ತಾಲೂ ಡೌಷಸ್ಳ್‌ಪಂಚಾಯೆತೆ 12.00 1.3 j 11.93 102.66 | Arron 
ಹೆಗ್ಗದ್ದೆಜಡ್ಡಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ 
ಸಹಿತ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 2. ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಎಸ್‌. 
ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ. ವಿಜಯಪುರ 
ಶಿರಸಿ ಇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ ಉಕ ಜಲ್ಲೆಯೆ5ರಸ'ತಾಲೂಕಿನೆಸುಗಾವಿ 30.00 25.85 24.99” ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಟೆಂಡೆರ್‌ ತಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಸಾತ್‌ ಘಗಹಾಡ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಅಂದಾಜು ಮೂತ್ತ 


3 6 

ಪೆವಾಹೆದಿಂದೆ ಹಾನೆಗೊಳಗಾಡ 3ದ್ಧಾಪೌರೆ 
ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಗುಪ್ಪ ಕೆರೆ ಸ.ನಂ.160: 
ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಇ 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೊರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜಗಿಕ ಸಂಗರ್ಕ 


4702- ಪೆಧಾನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


[A 
ಪಾರದರ್ಶಕ « ು 1099ರ ಕಲ: 


ಕಡಿ 


೨ ಆನುಮೋದನೆ 


20ನೆ: | 


ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ರಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ) 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿ? ಯಮ 199೧ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪವಾಹರಿಂದ ಹಾಗೌಳೆಗಾದ ಸಿದ್ಧಾಹುಣ 


ತಾಲೂಕಿನ ಪುಟ್ರಪನ ಕೆರೆ ಸನಂ.17 ಅ 


ಬ್‌ 


ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೇಶ ಆರ್‌ನಾಯ್ಯ orARoದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೆತ ಸಂಪ 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೆ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿ। 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಬಗನಿಕ ಸಂಗಹಣೆ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 199೧ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 

ಅನಮುಪಾನಗೊಳ 

pe 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಹದಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಿದ್ಧಾಪುರ 
ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನಗೋಡ ಕೆರೆ ಸ.ನಂ.16 
ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702- ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


[1 


» ಅನುಮೋದನೆ 


ರ್ಕಾರದ ಇಡೆ; 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೊರು 20ನೆ: 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜಗಿಕ ಸಃ 


ಜಿ.ಎಸ್‌ ಗುನೆಗಾ, 
ಕುಮಟಾ 


4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು” 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪವಾಪರಿಂಡ`ಪಾನಿಗೊಳಗಾಡೆ ಸಿದ್ಧಾಪುರ 
ತಾಲೂಕಿನ ಕಸಗೋಡ ಬ್ರಾರೇಜಿನ 

[) 
ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


NG ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಶಿರಸಿ 


ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ವೀಡಲಾಗಿರುತದೆ. 
ps 


|ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಡೌಘTEA NT 


ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 


ಪವಾಹರಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಿದ್ಯಾಪೆ 
ತಾಲೂಕಿನ ಆರೆಂದೂರು ಬ್ಯಾರೇಜಿನ 
ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702- ಪೆಧಾನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 

ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


96 


[3 


ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 


ಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 


ಘಮ 


§ 29:58] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 


ೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `ಟಂಡರನಕ್ಲಿ' ಭಾಗವಹಿಸಿದ ೦ಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾಡೆ'] ಗುತಿಗೆ ಮೊತ್ತೆ ಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ'`ಹಂತೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
3 6 pi 8 9 10 1 12 13 14 
1702-ಪಧಾನ ಕಾಪಗಾರಿಗಳು”|ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಸಿದ್ಧಾಪರೆ 4000 | ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಜಿ`ನಾಯ್ಯ್ಕ 39.93 3574 ಪೊರ್ಣಗೂೊಂಔ ಸಾರವ Rd ಸಾಹ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ [ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರನಾಲಾ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪುನರುಜ್ನೀಪನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ಕ 
| ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಪ್ರವಾಹದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಿದ್ಧಾಪುರ 50.00 |- 49.78 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔಿ ಸರ್ಕಾರದ್‌" ಆಡೇಶ್‌ಸಂಖ್ಯೌಸನೇಷ42 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬ್ಬಿನಹೊಳೆ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಮುಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
RN ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
7ನ ಪ್ರವಾಷರಂದ ಹಾನಗಾಳಗಾಡ ಸದ್ಧಾಪರ 2300 | ಗಣಪತ'ಕ ಮಡಿವಾಳ, 2462 | ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದೆ`ಆದೇಶ'ಸೆಂಖ್ಯೆಸನೀಇ2 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಹಿತ್ತಲಕೊಪ್ಪ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ  |ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
4702- ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾಡೆ ಸಿದ್ಧಾಪುರ 1500 | 15.00 1499 | ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ" ಆಡೇಶ್‌ಸಂಖ್ಯೆಸನೇ 42 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಇರಾಸೆ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಪುನರುಚ್ಛೀವನ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ se 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
bo ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
7707-ಪಧಾನ ಕಾವಗಾರಿಗಘು-|ಸವಾಹರಂಡೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಿದ್ಧಾಪುರ 3000 ಣೇಶ'ಎಲ್‌. ನಾಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಡೆ ಆದೇಶ ಸಂಪ್ಯೆಸನಾಇ 47 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಳ್ಳಿ ನಂಜಿಗುಂಡಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ ಹೆಸರ 


if ತೆಕ್ಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `'ಔಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಧಾಗವಹಿಸಿದೆ ವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗ್ತಿಲಾರರ ಹೆಸರು 
4 ಸ 6 7 ¥ Ty wo 
ರಸ 477- ಪಧಾನ ಪವಾಹರಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ₹00 ಪ ನಾಗರಾಜ ರ್ಕಾರದ ಅಡೆ oo 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾರೇಜಿ: ನ ಪುನರು: ಸ್ಲೇವಸ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮಸಾವಿ 2018, 2 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ನಂಬರ್‌ 2019ರ 'ಸತದ್ಲ ತುತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕ್ಕ ಪೆ 
—— ವ ಧಾನ 4(2) ರಡ ಪ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ನ ೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಶರ; 707-ಪಧಾನ ಕಾಷಗಾಕಿಗ ಘ್‌ |ಪವಾಷರಿಂಡ ಪಾನಗಾಳಗಾಡ ಸದ್ಧಾಹರೆ 2000 ಮೆಹರ್‌ J: 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಿಕೈ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಮಡಿವಾಳ, ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 2೧ನೇ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪುನರುಜ್ನೀವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೆಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಟ 
ತನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಸದ್ಧಾಪುರೆ JS 1702-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ-|ಸವಾಹೆರಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಿದ್ಧಾಪುರ 3500 ರೇಣುಕಾಂದಾ ಪೊರ್ಣಗೊಂ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ತಾರ್ಮಂಡ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಕಪ್‌ಸಕ್ಷನ್‌, ಸಿದ್ಧಾಪುರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಸೆಂಬರ್‌ 20196 ಪಶದ 
ಸಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭನ್ಸು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಷು 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ನರ 1707- ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹರಂದ ಹಾಗೊಳಗಾದ ಸಿದ್ಧಾಪಾರ 700 ಫಾರ್ಣ್‌ ಸರ್ನಾಕರ ಇರ ಸಪ | 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ನಿಫ್ಲಿಹೊಳೆ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ: 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕೃತಿ ಏಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾ! ಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಭಿ:೦ಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
ಕರನ 4702- ಪಧಾನ ವಾಹದಿಂದ` ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಿದ್ಧಾಪುರ 2000 ಮೇತ್ಸರ, ಸಾಗರ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ FoR 7 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳುಮನೆ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಿನಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1990ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 


ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುವ 
ನೀಡಲಾಗಿರು ುತ್ತದೆ. 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು 'ಪೊತ್ತೆ 
kel a 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


೦ಡರ್‌ ಆಂಗಿಣಾರವಾದೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


£4 


po 


3 4 3 [3 
ಸಿದಾಪುರ ಶಿರಸಿ 4702-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- |ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಿದ್ದಾಪುರ 
ಬ ಖು 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೈಲ್‌ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


9 


ನಾಗರಾಜ ಕ `ನಾಯ್ಯ 
ಸಿದ್ದಾಪುರ 


14 


ಸದ್ಧಾಪಾರ ಶರಸ 4707-ಪ್ರಧಾನ ಕಾವಾಗಾರಿಗಳ-]|ಪ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಗುಂದ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಸಿದ್ಧಾಪರೆ ಶಿರಸಿ 4702- ಪ್ರಧಾನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆಡೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಸಿದ್ದಾಪುರೆ ತಾಲೂಕಿನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ದೊಡ್ಮನೆ ಪಂ. ಹುಕ್ಕಗದ್ದೆ ಹೊಳಗೆ ಬಂದಾರ ಕಂ 


ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಬ್ರಿಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


7 ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಜಟ್ಟಪ್ಪಾ ನಾಯ್ಕ 
(ಶ್ರೀ ರೇಣಿಕಾಂಬಾ ಕನ್ಸ್‌ಸ್ಪಕಣ್ನ್‌ ¥ 


2) ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಜೆ. ನಾಯ್ಕ, 


ಸಿದ್ದಾಪುರ ಶಿರಸಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಿದ್ದಾ; 
ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗದೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಶಿರಸಿ 4702- ಪ್ರಧಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ 
ನೀರಾಷರಿ ಯೋಜನೆಗಳು 


ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರನಾಲಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಆನೆಂದೆ ನಾಯ್ಯ. 
ಸಿದ್ದಾಪುರ 


ಸರ್ಕಾರದೆ`"ಆಡೇಶಸಂಪ್ಯೆಸನೇಇ72 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಅನಂತ್‌ ಜಟ್ಟಪಾ ನಾಯ್ಸೆ 
ಬಬ ಕ 

(ಶ್ರೀ ರೇಣಿಕಾಂಬಾ 

ಕನ್ಸ್‌ಸ್ಪಕ್ಷನ್ಸ), ಸಿದ್ಧಾಪುರ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಪ್ಯೆಸನೇಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸ್ಸ್ಕ್ಕಾರದೌಆಡೇ ಸೆನೀಇ742 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ರ್ಕಾರಡ್‌ಆಡೇತ್‌ಸಂಖ್ಯೆಸನಇ 2 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


meee 


ಸ್ರ ಧಗವಟೂಡ' 


ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
4 3 6 7 3 [) im — ನ 
ಮಾಂಡಗೋಡ 0 ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೌಂಡಗೋಡ 0000 | ದಾ ಎಸ್‌ ಮೌಗೇರ ಘವೇಂದ ಟ್ಟ 868.52 Oo 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಗಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪುಣರುಜ್ಛೀವನ (ಬಿ.ಎಸ್‌.ಎಂ ಕನ್ನಟಕ್ಷನ್ಸ್‌ ಕಂಪನಿ), , |ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 
ಹೊಸಕೆರೆಗಳು ಪಿಕಪಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಾರ್ತೀಕ ಪಿ. ನಾಯಕ, 
ರಾಘವೇಂದ ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿ, 
ಶೇಶಗಿರಿ ಎನ್‌. ನಾಯಕ, 
77 ರ್ನ ಹಾಂಡಗಾ ಮುಂಡೆಗೋ 477-ಪಧಾನ ಇವಗಾರಗ್‌|ಪವಾಹದಂದ ಹಾಗಾಗದೆ ಪಾಂಡೆಗೆ 50.00 ವಾರ್‌ ಎಸ್‌ "ರ೯ರದ ತದ್‌ 
ಕೆರೆಗಳು ಹೊಸಕೆರೆಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ನಿಂಗವ್ಹಣಕೆರೆ ಭಟ್ಟಳ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಪಿಕಪಗಳು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಸೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಸತದಲ್ಲಿ 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗ 
f ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿ;ಯಮ 1999ರ ಕಲಲ 
4ಎ) ರಡಿ ವಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅಸುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
| ಇತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಮಾಂಡಗೋಡೆ ಮೌಂಡಗೊಡ 14702- ಪೆಧಾನೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಮುಂಡಗೋಡ 50.00 ಫಕತ್‌ ಹಚ್‌ ಓರ, ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆದೆಶ ಸಪ್ರೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳು ತಾಲೂಕಿಣ ಸನವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮುಂಡಗೋಡ ಮಸಾವಿ 2018. ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹೊಸಕೆರೆಗಳು ಪಿಕಪಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು, 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಗುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
7 ಗತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಪುಂಡಗೋಡೆ| `'ಮುಂಡಗೋಡೆ |4702- ಪಧಾನ ಪವಾಹನಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೌಂಡಗೋಡೆ 50:00 ಎಂಡ ಆಂಡ 4954 | Aro 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕಲಘಟಗಿ 
'ಹೊಸಕೆರೆಗಳು ಪಿಕಪಗಳು ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
| ಮಂಡಗಾಡ] ಪಾಂಡಗನಾಡ 02 ಪಧಾನ ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಂಡ 50:00 ಫ್ಟರೇಶ'ಪೆಡ್‌ ಓಪ್‌, 40.7 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಇಡೇಕ ಸಾಪ್ಟ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಬರಗಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಮುಂಡಗೋಡ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹೊಸಕೆರೆಗಳು ಪಿಕಪಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳ್ರ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆ ಯುಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನುಮೊ 


3 ನೀಡಿ 
ಒೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


¥ 


ಲಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


1 2 3 


ಕಾಮಗಾಂಯ ಹೆಸರು 


೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ೦ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


6 


ಸತ್ತ್‌ಷ್ಪ 


7 8 9 


937 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ | ಮುಂಡಗೋಡ 4702- ಪ್ರೆಧಾನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳು 
ಹೊಸಕೆರೆಗಳು ಪಿಕಪಗಳು 


17707- ಪಧಾನೆ 


ಆಧುನೀಕರಣ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ 


939 wd ಕನ್ನಡ ಮುಂಡಗೋಡ 4702 ಪಧಾನ 


ಆಧುನೀಕರಣ 


ಂಡಗೋಡೆ| ಮುಂಡಗೋಡ "]472- ಪ್ರಧಾನ 


940 | ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ 


ಆಧುನೀಕರಣ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಂಡಗೋಡ 


ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಡಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ದೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


50.00 ಎಂ.ಡಿ ಅಂಚಟಗೇರಿ, 


ಕಲಘಟಗಿ 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಂಡಗೋಡೆ 
ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚಣಕಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಚ್ಛೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪವಾಹೆದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಮುಂಡಗೋಡ 
ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಗಾಂವ ಕೆರೆ ಪುನರುಚ್ಛೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


100.00 ರಿಚರ್ಡ ಪಿ. ಡಯಾಸ್‌, 


ಕುಮಟಾ 


25.00 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಡ ಮುಂಡಗೋಡ 
ತಾಲೂಕಿಷ ಕಲಕೇರ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ನೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


941 | ಉತ್ತರೆ ಕಣ್ನೆಡೆ | ಮುಂಡೆ 


ಆಧುನೀಕರಣ 


1707 ಪಧಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ 


ಪ್ರವಾಹೆದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಂಡಗೋಡ 
ತಾಲೂಕಿಸ ಮಳಗಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


3 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಂತೆ 


14 


50.00 


ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ್‌ ಸಂ: ್ರ:ಸನೀಇ 142 
[ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


88.48 


24.94 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ಸಂಖ್ಯ್‌ಸನಇ742 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


34.89 


49.90 


34.55 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 


43.98 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇತ್‌ಸಂಖ್ಯೆಸನಷ2 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ರ್ಕಾರದೌ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನಇI2 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


SEESEITSIESITST ee 


ಮತಕ್ಷೇತೆ ಲೆಕ್ಕ ರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ 'ಹೆಸೆರು ಂದಾಜು`ಪೊತ್ಸ `ಟಔಂಡರ್‌ನಕ್ಷಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಚಂಡರ್‌' ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 1 ಗತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಸರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ| ಪೆಗತಿಯಕ್ತಿಡೆ 
pl 3 [) 7 3 ನ್ಯ TY i iT r ri SS 
ಮುಂಡಗೋಡ "11702- ಪೆಧಾನ ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಂಡಗೋಡ 50.00 Hd ಎನ್‌ ತರ್‌ ನಾಯ್ಯ 1547 FAS ಫೊರ್ಣಗೋರಡದೆ ಸರ್ಣರದ ಇನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ತಾಲೂಕಿ ಕೆಳಗಿನಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕುಮಟಾ ಮಸಾವಿ 2018, ಲ೧ಗಳೆ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದ 


ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಪ 


ಪಾರದರ್ಶಕ « 


ನಂಡೆಗೊೋ472- ಪಧಾನ ಪೆವಾಹೆಔಂದೌ ಹಾ ಳೆಗಾದ್‌ಮು 100.00 7 ಕ್‌ ದಮನಾಬ ಪಮದರಾರಾ ರೇವ್ಯಪಾಟ್‌ಪ್‌ 98.40 0.00 ಪರ್ಣಗಾರಡದೆ ಸ್ನ § ್‌_——್ಯಾ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ತಾಲೂಕಿಷ ವಡಗಟ್ಟಾ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮುಂಡಗೋಡ ಮುಂಡಗೋಡ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2) ಶ್ರೀ ದೇವು ಜೆ. ಪಾಟೀಲ, 
ಮುಂಡಗೋಡ 


3) ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದಪ್ಪ ಡಿ. 
ಅಂಚಟಗೇರಿ, ಕಲಘಟಗಿ 4) ಶೀ 
ಏನ್‌.ವಾಯ್‌ ವಡ್ಡರ್‌, 


ಮುಂಡಗೋಡ 
ಮುಂಡಗೋಡ 14702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಮುಂಡೆಗೋಡ 50.00 ix ಎನ್‌.ಆರ್‌ ನಾಯ್ಕೆ 49.9] 17.97 ಪಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಾಪುರ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಞೀವನ ಕುಮಟಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕ 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಾಂಡಗೋಡ|  ಮುಂಡಗೋ 4702- ಪಧಾನ ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಮುಂಡೆಗೋಡ 50.00 fe ವನ್‌ಆರ್‌ ನಯ; FCT Ep] SrrARon 
pi ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕುಮಟಾ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿ ಡಿ 
ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿ ಸಲ; ಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಕ | ತರ ಕನಡ | ಮುಂಡಗೋಡ | ಮುಂಡೆ 47%2- ಪೆಧಾನೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಮುಂಡಗೋಡ 5000 ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಓಣಿಕೆ, 49.99 4999 | JRಣrಗoಡ § ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌ ಸಂಜನ 
p3 “4 ಈ pe pM) 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡ್ಡಿಕೆರೆ ಕರೆ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಮುಂಡಗೋಡ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 


ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4ಎ) ರಡಿ ವಿನಾ 
ಚಿನುಪ್ಪಾನಗೊಳಸ 
ಪೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


pr 


೦ಡರ್‌ನಕ್ತೌ" ಭಾಗವಹಿಸಿದ I ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷೆರಾ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ew 
pd 


ಕಸಂ. ಜಿಕ್ಜೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆತಕ್ಷೇತೆ ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ ಹೆಸರು 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


1 p) El P] 3 [3 [] 10 i 12 73 74 


ಎನ್‌.ಆರ್‌ ನಾಯ್ಕೆ, 49,93 21.91 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔಡೆ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಇ 142 
ಕುಮಟಾ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 


947 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಮುಂಡಗೋಡೆ| "ಮುಂಡಗೋಡ ]4702- ಪೆಧಾಕೆ ಪವಾಹಪದಿಂದ್‌ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಂಡಗೋಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ತಾಲೂಕಿಸ ಮರಗಡಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


97.53 89.48 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಮುಂಡಗೋಡ 4702- ಪಧಾನ ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಂಡಗೋಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ತಾಲೂಕಿನ ನ್ಯಾಸರ್ಗಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


938" ಉತ್ತರಕನ್ನಡ | ಮುಂಡಗೋಡ 


2) ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಪಾಯ್‌ ವಡ್ಡರ್‌, 
[ಮುಂಡಗೋಡ 3) ಶ್ರೀ ರಮೇಶ 
ವಿ. ಶೇಟ್‌, ಮುಂಡಗೋಡ 


ಪ್ರವಾಪದಿಂದ್‌` ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಂಡಗೋಡ 
ತಾಲೂಕಿನ ತಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


29.94 20.46 ಪೊರ್ಣಗೊಂಔಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸರ್ನಷ 142 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿಶಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


549"] ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆಡ | ಮುಂಡಗೋಡ] `ಮುಂಡೆಗೋಡೆ 


ಬ್‌ 


44.39 4496 | Zorro ರ್ಕಾರಡ ಆಡೆತ್‌ಸಾಷ್ಯ್‌ಸನಷ2 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಮುಂಡಗೋಡ |4702- ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಂಡಗೋಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


950" ಉತ್ತರಕನ್ನಡ] ಮುಂಡಗೋಡ 


57 ನಕ ನ್ನಡ [ನಾಡ ಕತಾ |A07- ಪಾನ ಪ್ರವಾಹೆದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಮುಂಡಗೋಡ ೨೦.00೦ |- ಎನ್‌.ಆರ್‌ ನಾಯ್ಕ, 49.88 0.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನಇ 72 
MR ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರು ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕುಮಟಾ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 

aii Ras ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 

| ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಸಂ ಮತಕ್ಷೇತೆ ಕ್ಕ 5ರ ಕಾವೌಗಾರಿಯೆ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು'ಪೌತ್ಸ] 'ಟಂಡರನಕ್ಸ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಟಂಡರ್‌ ಆಂಗಿಕಾರಾ ST RY ಮೌತ್‌] ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 

> 4 5 6 7 8 9 10 

1583 ನೀಡ] ಮಾಂಡಗೊೋಡ 14702- ಪಧಾನ ಪವಾಹೆದಿಂದ್‌ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಂಡಗೊ ಡೆ 500 ಪೆಪ್ರ್‌ಪ್‌ಟ್‌ಪ್‌ 19.99 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂದೂರು ಕೆರೆ ಪುನರುಚ್ಛೀವನ ಮುಂಡಗೋಡ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಕರಕ ಕನ್ನಡ್‌ ಪಾಕಡಾ ಸಷ ಪಾಲ ಥ ಗಾದೆ _ ರಾಘಪೇಂದ್ರ FUN T2rRoಡಿದೆ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಟ್ಟಣಗಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಮೂಲಿಮನಿ, 4 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂಡಗೋಡ ಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


ಕ್‌ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳೆಲ್ಲಿ 


ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

7] | ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ನಾಡೆ ಮಾಂಡಗೋಡ |4702- ಪೆಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೊಂಡಗೋಡೆ 50:00 iB 45.94 ಸರ್ಕಾರದ ಆಡ ತಸಂಪ್ಟರ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಬಾರ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗೃಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ್‌ | ಮುಂಡೆಗೋ ಮುಂಡಗೋಡ |4702- ಪೆಧಾನ ಪೆವಾಹದಿಂದೌಹಾನಿ ಕ್ರೀ ವಿರೇಂದ್ರ ' ತರ್‌ 'ನಾಯ್ಯೆ. ಪಕ್‌ಂಡ ಆರ್‌. 733 ನ: 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿವೇರಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಮುಂಡಗೋಡ ನಾಯ್ಯ, ಮುಂಡಗೋಡ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನ ಧೀ ರಡೆಗೋಡ |4707- ಪಧಾನ ಪೆವಾಹೆದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಮೊಂಡಗೋಡೆ es ಬಾಬು ಎಸ್‌. ಮೊಗೇರೆ, 3453 ಪೆಗತಿಯೆಲ್ಲಿಡೆ [ಸರ್ಕಾರದ ತಡೇಶೆ ಸಂಖೆ; 
, |ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಾಜಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಭಟ್ಕಳ ಮಸಾವಿ 2018 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1099ರ ಕಲಂ 
Fae Ra Soಡಗೋಡ| ಮುಂಡಗೋಡ |4702- ಪಾನ ಪವಾಹರಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಂಡಗೋಡ 5000 ಬಾಬಾ ಎಸ್‌ ಮೊಗೇರ, 0.85 ಅಡೇಕ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಘಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಭಟ್ಕಳ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧೀ ಯಪ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾ ೧ಡಿ 
ತಿನುಪ್ಠಾನೆಗೊ ಮುಮೋದವೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತದೆ. 


ಕ್ರಸಂ ಜಿತ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕ ಮೆತಕೇತ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `ಟಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ`'ಧಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಗಪಾತ್ತ ಪಚ್ಚ ಷರಾ 
§ § § ky ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
j p) KY 4 6 7 8 10 Mm 14 
8 IT oad] Soda ANI Sod ಪವಾಹದಂದ ಹಾನಗೊಳಗಾದೆ ಮೊಂಡಗೋಡ 2000 ಮಂಜುನಾಥ 19.88 19.89 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ual ol ಸಾನ 
pt ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಜ್ಜಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಗಲಕರ್‌, ಕಲಘಟಗಿ ಮುಹಪು 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
| ಉತರ ಕನ್ನಡ ಮುಂಡಗೋಡ] ಮುಂಡಗೋಡ |4702- ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೊಂಡೆಗೋಡೆ 49.00 48.9] 0.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ ಸರ್ಕಾರದೆ`ಆರೇಶ`ಸಂಪ್ರೆಸನ್‌ಇ742 
sk ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಡಸಾಲಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜದಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
0] ಉತರ ಕನ್ನಡ | ಮೌಂಡಗೋಡ] ಮುಂಡಗೋಡ |4702- ಪಧಾನ 50.00 49.90 0.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔ ci ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಇ42 
Sif, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ತಾಲೂಕಿಸ ಕಾತೂರು ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜದಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
961 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ್‌] ಮುಂಡಗೋಡ | `ಮಿಂಡಗೋ 4702 ಪೆಧಾನ p 3 100.00 9438 0.00 PSS 
- ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳ್ಳಳ್ಳಿ ಬಂದಾರದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ 2) ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಎಸ್‌. ನಾಯ್ಯ, 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಮಟಾ 
3) ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ ಎಸ್‌. 
ಸಜ್ಜನಶೆಟ್ಟರ್‌, ಮುಂಡಗೋಡ 
4) ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಆರ್‌. ನಾಯ್ಯ 
(ಶೀ ರಾಮ ಕನ್ಸಸ್ಟಕ್ಷ್ಸ್‌), 
ಮುಂಡಗೋಡ 
567 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಮುಂಡಗೋಡ | ಮುಂಡಗೋಡ |4702- ಪ್ರಧಾನ ಪೆವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಂಡಗೋಡ 3000 ದೇವು ಜಾನು ಪಾಟೇಲ್‌, 29.96 29.68 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೆತ್‌ಸಂಪ್ಯೆಸನಾ 747 
ಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಡ್ಡಗುಂಡಿ ಬಂದಾರದ ಮುಂಡಗೋಡ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ N Kap 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕರ ಪತ್ತ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತೆ ಕಕ್ಕ ನೀರ್ತಿಕ ನಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರ ಅಂದಾಜು'ಮೊೌತ] `'ಚಂಡರ್‌ನಕ್ಷಧಾಗವೆಓಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಷೆಚ್ಚ ರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೋರ್ಣಗೂಂದಿರ 
1 2 3 4 5 6 7 8 Tl iq ನ್‌ 
3 ಉತರ ಕನ್ನಡ | ಮುಂಡಗೋಡ | ಮುಂಡಗೋಡ |4702- ಪೆಧಾನ ಪೆವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾ 12.00 1175 ಪೊ ಸರ್ಕಾರದ ಈ 
” _ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಚೊಗೇಶ್ವರಿ ಬಂದಾರದ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಮನರುಜ್ಜೀವಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತಡದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
§ & 3 Rs ——— ಸವ ರಡ ವನ ನಡ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅಸುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

TN ತರ ತನ್‌ಡ ಮಾಂಡಗೆಣಃ ಮಂಡೆಗೆ  70- ಪಧಾನ ಪವಾಹಕಿಂದ್‌ಹಾನಿಗಾಳಗಾದ ಮೌಂಡೆಗೋಡೆ 15.00 | TL rod ಸರ್ಕಾರಡ'ಇಡೇತಸಂಪ್ರೆಷನ 117 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ತಮ್ಯಾನಕೊಪ್ಪ ಬಂದಾರದ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನ ುಜ್ನೀವನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪ್‌ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಮ 1999ರ ಕಲಂ 
೧ಡಿ 
ಅನುಮೋದಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
| ೫05 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆಡ ನರಡಗೋಡ] ಮಂಡ |I02- ಪಧಾನ ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಂಡೆಗೋಡೆ 37.00 ನಾಗರಾಜ ಸರ್ಕಾರದ ಪಡೇಶ ಸಂಪ್ರಾನವ TT | 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಗೇರಿ ಬಂದಾರದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕೊಡಗುಣಸಿ, ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂಡಗೋಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಳ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿ ತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
7ನ | ತ್ತರ ಕನಡ ಮಾಂಡಗೋಡ | ಪಾಂಡಗೊೋಡೆ '|1702- ಪಧಾನ ಪವಾಹೆರಿಂದ'ಹಾನೆಗೊಳಗಾದ ಮುಂಡೆಗೋಡೆ 14.00 1399 | SrrAಣoಡಿದೆ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮಾಪುರ ಬಂದಾರದ 

ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ವಿರ್ಮಾಣ 


ಪಕ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 


ತನುಪ್ಪಾಗಗೊಳಿಸಲು ಅಸುಮೋದನೆ 


ಒೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


57 | ಸತರ ಕನ್ನಡ | ಪಾಂಡಗೋಡ | ಮುಂಡೆಗೋಡೆ ಪ್ರಧಾ: ಪ್ರೆಪಾಹೆದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಮುಂಡಗೋಡ 14.00 ip 378 |ZcrAod ಸರ್ಕಾರದ ತಡೆ STEEN 
ble K) 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮಾಪುರ ಬಿ-2 ಬಂದಾರದ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೆಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನ ವೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನುಹೋದಸೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


¥ 


ಪ್ರವಾಹೆದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದೆ ಮುಂಡಗೋಡ 13.00 5 
ತಾಲೂಕಿನ ಕಾತೂರು ಬಂದಾರದ 
ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಸಂ ಜೀ ತಾಲ್ದೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಲಕ್ಸ್‌ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ"ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು'ಮೊತ್ತೆ `'ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾಡೆ ತ್ರಿ ತ್ರೆ ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಹೆಂತೆ ಷರಾ 
ಸ ಸ 3 ಫು ಸ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔದೆ ಪಗತಯಲ್ಲಿಡ 
7 p) ಸ್ಯ y) § 7 y 10 I 12 13 14 
} pT 
908"| ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಮುಂಡಗೋಡ | ಮುಂಡಗೋಡ ]4702- ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಂಡಗೋಡೆ 14.00 |- ಗೆಂಗಾಧರೆ ಜಿ. 13.98 13.99 | ಪೊರ್ಣಗೂೊಂಡದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಾಷ್ಯಸನಾ 
Wk ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಂಬಿ ಬಿ-| ಬಂದಾರದ ಹಿರೇಮಠ, ಮುಂಡಗೋಡ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಖನಿ, 
ಅಣೆಕಟ್ರು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ವಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
Wis ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
೦ಡಿ ಖ್ಯ:ಸಮೀಇ 142 
| ಆತರ ನ್ನಡ ಪಾಂಡಾ ಪಂಪಾ ಪಾನ ೩ 13.90 13.96 |ಪೂರ್ಣ 3 Ts wk 
a ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಂಬಿ ಬಿ-2 ಬಂದಾರದ ನ 2018, ತ p ಟಿ 
ಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ೆಕಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಬೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪೆಂ। ತ್ರದಲ್ಲಿ 
We Aa es ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು, 
ನಿರ್ಮಾಣ Ka) Kl 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ವಮನ ಪೊರ್ಣಸಗೊಂಡದೆ ವರನ ಸಾಪ 
EE PEN ESTED CEN ENE CE CEE ಪನಾಷರಂರ ಹಾನಗಾಳಗಾದ ಮಾಂಡಗೋಡ 20 ನಾಗರಾಜ ಕಟ್ಟಮಧಿ 13.96 0.00 "| ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ sei ಸಪಥ 
_ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಂಬಿ ಬಿ-3 ಬಂದಾರದ ಮುಂಡಗೋಡ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
k ೬ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಬಿ KY 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಫಾ ಳಾ ಗ್‌ el ನ್‌ 
ಗತರ ನಡ ಮುಂಡಗೋಡ] ಮುಂಡಗೋಡ |472- ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಮುಂಡಗೋಡ 14.00 (E ಮೆಂಜುನಾಥೆ ಸಣ್ಣಮೆನಿ, 13.99 13.99 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ seek es none. 
ಕ ಎ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲಗಿ ಬಂದಾರದ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಮುಂಡಗೋಡ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
[3 pe ye) 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
pe ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಲರ್ಮಾಣ EA) Kl 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ವ [ತ್‌ ್‌ | ್ಭ ಇವ 
ಸಾಮಾ RET NO ನಾಗರಾಜ ಮೂಲಿವೆನಿ, 12.89 12.90 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸೆನೇಇ'142 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಮುಂಡಗೋಡ 


ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಸಂ. 


97% 


537 


ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತೆ ಕೃ ರಕ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹೆಸರ ಟಿಂಡರ್‌ನಥ್ಲಿ' ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಚಔಂಡರ್‌ ತಂಗೀಕಾರವಾದೆ ಫಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
p) 7 4 % 6 [) 1] 7 
ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ | ಮುಂಡಗೋಡ ಮುಂಡಗೋಡ |172- ಪೆಧಾನ ಪವಾಹೆದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಮುಂಡಗೋಡ ಬಸವರಾಜ ಸನ್ಸ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಅದೇಶ ೫೦: 
ನ್‌ v 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಅಟ್ಟಣಗಿ ಬಂದಾರದ ಮುಂಡಗೋಡ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುಷರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ್ಸ Ke 
ನಿರ್ಮಾಣ [pec 


«ಉತರ ಕೆನ್ನೆಡ'] ಮುಂಡಗೋಡ 
ಸಸಿ K\ 


ಮುಂಡೆಗೋಡ " [4702- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


KE 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಮುಂಡಗೋಡ 


ಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಸಂಗಹಣೆಗಳ್ಲಿ 


ಮ 1999ರ ಕಲಂ 


ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವ 


ಪಾರದರ್ಶಕ ಆ 


fd 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪವಾಪರಂದ ಹನಗೆಳಗಾಡ ಮಂಗ 
ತಾಲೂಕಿನ ಅಟ್ಟಣಗಿ ಬಿ-2 ಬಂದಾರದ 
ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮುಂಡಗೋಡ |4702- ಪೆಧಾನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪವಾಹದಿಂದ್‌ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ 
ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಗಳ್ಳಿ ಬಿ-|ಬಂದಾರದ 
ಪುನರುಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


|] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ 


ಸಾವಿ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು 24 
ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 2010ರ ಪತೆದಲ್ಲಿ ತ. 
ಪೆಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ನಾ ನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
೩(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ ೦ ೫ಸರೇವ 14 


ಅನುಷ್ಠಾನಗೊ 
El 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಮೌಂಡಗೋಡೆ 


ಮೌಂಡಗಾಡ 1702- ಪಧಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪವಾಹದಿಂದ್‌ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೊಂಡಗೋಡೆ 
ತಾಲೂಕಿನ ಚೆಗಳ್ಳಿ ಬಿ-2 ಬಂದಾರದ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಮುಂಡಗೋಡ 


ಮುಂಡಗೋಡ "4702- ಪೆಧಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ರು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಮೆಂಡೆಗೋಡೆ 
[ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವನಕೊಪ್ಪ ಬಿ-! ಬಂದಾರದ 
ಪುನರುಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಗಪ್ಪ ಕೊಟಗುಣಸಿ, 
ಮುಂಡಗೋಡ 


ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂದು 20ನೇ 


ಸೆಫೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಸರ್ಕಾರದ ಅದೇಶ RT HI 
ಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕೆಖಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಂ 
ಆನುಷ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಮ —— ಧಾ ಕ ಡಾ ವಾ pe? 
೦. ಜಿಕ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ಷತ್ತ ಕಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ `ಹೆಸೆರು ಟಿಂಡರ್‌ನ್ಲ'ಧಾಗವೆಹಸಿಡೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚ ] ಕಾಮಗಾರಿಯೆ'`ಹೆಂತೆ ಷರಾ 
§ § ನ y ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
pT 7 5 ಥ [0 mT 74 
ದ % ಬಾ: ಸಷ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸೆಂಖ್ವೇಸನೀಷ'142 
ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ] ಮುಂಡಗೋಡ] ಮುಂಡಗೋಡ "]4702- ಪೆಧಾನೆ ಹೆದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಮುಂಡಗೋಡೆ ಬಸವರಾಜ ಸಕನಳ್ಳಿ, 3.99 3.90 ಸ ರಡ A ಸ A 
i ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಲೂಕಿಷ ಬಸವನಕೊಪ ಬಿ-2 ಬಂದಾರದ ಮುಂಡಗೋಡ ನಾ 2018, ಸ ಸರ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ೯ 
Re KN ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ಲಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅಷುಮೋದಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
T3702 ರ ಹಾನಿಗೊಳಗ ನಾಗರಾಜ ಮದಿ, \ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ರೆ:ಸನೀಇ 142 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಮುಂಡಗೋಡ | ಮುಂಡಗೋಡ `18702- ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾಡ ಮುಂಡಗೋಡ ನಾಗರಾಜ ಮೊಲಿವಿನಿ 10.98 1058 ಇ ಡೆ ಸರ್‌ A pr y 
ca 4 ಕಿನ ಸುಳಳಿ ಬಿ-2 ಬಂದಾರದ ಮುಂಡಗೋಡ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ರಂಬಾ RE reir oor ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
(3 ದಾ $) ಬಣ ಕಂ ಲಃ ಹಾ 
eas de WCE ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
Yeiting ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
pe ರಾ 
0 | ಉತರ ಕನ್ನಡ | ಪನಂಡಗೋಡ] ಮುಂಡಗೋಡ |1702- ಪಧಾನ ಪವಾಹೆದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೌ ಮುಂಡ? ಮೈಲಾರಪ್ಪ'ಓಣಿಕರೆ, 14.86 1478 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರಡ'ಆಡೌ Fics ARes 1D 
ಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-- ತಾಲೂಕಿನ ಉಗ್ಗಿನಕೇರಿ ಬಂದಾರದ ಮುಂಡಗೋಡ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಹ ಸಗ ಹಕ್‌ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ] ತ್ರದಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 2 ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
2 -. 
i ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ನ್ಯ rer BA ನ ವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಂಡಗೋಡ ಬಾಬು ಎಸ್‌'ಮೊಗೌರೆ. 500 0.00 | ಪೌರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರಡ`ಆಡೇಶ್‌ಸಂಷ್ಯೌಸನೇಇ742 
981 | ಉತರ ಕನ್ನಡ | ಮುಂಡಗೋಡೆ|  ಮುಂಡಗೋ ಪಧಾನ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಸೋಳ್ಳಿ ಬಂದಾರದ ಭಟ್ಕಳ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂ; 20ನೇ 
೪೪ ಸೆಪ)ೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬ೦ದಾರ ನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಪೆ ತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಚಿರ ೬ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
"Je: 
ಕ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕ್‌ ಷೋ ಮೊಗೇರ, f H ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌ ಸಂಪ 
7] ತಕ ಕನ್ನತ ಮುಂಡಗೋಡ] ಮುಂಡಗೋಡ |4702- ಪಧಾನ ಪವಾಹದಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಂಡಗೋಡ ಬಾಬು ಎಸ್‌. ಮೊಗೇರ, 14.86 0.00 ದ 4 ರ್ಣರದ ಸ ಸವಿ WSL 
ಮ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಹರಡಿ ಹಾಯಳಿ ಬಂದಾರದ ಭಟ್ಕಳ ಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆ ¢ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
೬ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಅಲ್ಪ; ಿ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ನ 


~~ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಚಾನಡರನ್ಲ್‌ವಗವಬಾಡ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡಿ Ts 


ಮೌಂಡೆಗಾೋ 


or] 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 

ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ 
ಓರ್ಮಾಣ 


7707 ಧಾನ ಪವಾಹದಂದ್‌ ಪಾನ್‌ಗೊಳೆಗಾಡ ಮುಂಡೆಗೋಡೆ 


ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಡಿ ಬಂದಾರದ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


10.00 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


ಪಮೊರ್ಣಗೊರಡಿದ್‌ ನಡೆ 
§ 7 [3 ) [ |e ಕ್‌ 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮುಂಡಗ |A02- ಪೆಧಾನ ಪವಾಹೆರಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೌಂಡೆಗೋಡೆ 5.00 ನಾಗಪ್ಪ ಕೊಟಗುಣಸಿ, ಪೊರ್ಣಗೂಂಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂದಲಗೇರಿ ಬಂದಾರದ ಮುಂಡಗೋಡ 


ಪ ನೆ 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


ವ 1999ರ ಕಲ 


ಕರ್ನಾಟಕ 
ಪಾರದರ್ಶ 
42 


4702- ಪಧಾನ ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೂಳಗಾದ ಮುಂ 


15.00 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧನಕೊಪ್ಪ ಬಂದಾರದ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೌಶ OTANI vl 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 


ಪಾರ ರ ಕಲಂ 
ಎ) ರಡಿ 
ಅನುಪಾನ ದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿ 
ಮುಂಡಗೋಡ I72- ಪಧಾನ ಪೆವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಮೊಂಡೆಗೋಡ 10.00 ರಾಘು ಇಂಡೆಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ತಮ್ಮಾನಕೊಪ್ಪ ಬಿ-।| ಬಂದಾರದ ಮುಂಡಗೋಡ ಮಸಾವಿ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
7 | ಉತ್ತರ ಕನಡ | ಮಂಡಗೋಡೆ | "ಮುಂಡಗೋಡ `|1702- ಪಧಾನ ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಂಡೆ 3.00 § 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಅಟ್ಟಬೈಲ್‌ ಬಂದಾರದ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಶಡೆ TSAI 
'ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ವ 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


ಕರ FR] ತಾರಾಪ ES CET ನಾಷಗಾರಹ ಸಹ ಆರಡಾಜು`ಮೊತ್ತ["`ಟಂಡರನಕ್ಲಿ 'ಧಾಗವಹಸಿದ ]ಟಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ] ಗುತ್ತಿಗೆ'ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ"ಹರತ” ಷರಾ 
ಕ ಇ ಪೀತ 4 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆT ಪಗತಿಯಕ್ಲಿಡೆ 
i p) FJ 4 | 3 [3 fr) F] [] I) Tl 12 IE] id 
TA aad] Soa NS ಪವಾಪರಾರ ವನಗ್‌ನಾರ ಮಾತಾಡ 50 ಹನುಮಂತ ಇಣಪ್ಪೆ 433 453 ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಡೆ yuku ep 
ತ್ತರ ಕಣ್ನಃ Mer ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೊಪ್ಪ ಬಂದಾರದ ಕಾಮನಳ್ಳಿ, ಮುಂಡಗೋಡ MAGN 2018, RR 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ  [ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ BRE TUL 
ಗ w ಪ್ರಕೃತಿ ಏಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ನಾನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
TS SE ENE ಸವಾಸರಾರ ಗಾರ ಮಾಡಗನಡ 150 fs 7 ನನನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ 1.47 1.47 ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ pen ಮ EET 
- § ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- [ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಳ್ಳಿ ಬಂದಾರದ ಪುನರುಚ್ಛೀವನ [ಕಾಮನಳ್ಳಿ, ಮುಂಡಗೋಡ Se 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
2 4 ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ರಣಸಟು/ಪಿಕನ್‌ಗಟಲಿದಾರೆ” ಕಾಮ ಪಠತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
RR ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
——ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ರ್ಸ್ಕಾ ಸನ 
990" ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆಡೆ | ಮುಂಡಗೋಡ ರಡಗೋಡೆ ಹ 5.00 4.9] 4.9] o ಜಾ ಕ ig 
ಕಾ a ಸ್ತ ವ 
ಅಣಕಟು/ತಿಕಬ್‌ಬಂದಾರ ಪುನರುಚ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ pple iii 
ಧಿಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ವೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
srg a soates os 707 Cenaeloniniariinlaces ರ 3 i ಗ 
5 KY ಾಮಗಾಕಗಳುವ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ್ತೋಟ ಬಂದಾರದ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ರು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ನ್‌ 20199 ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ಪ 
aR ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
997 ಮುಂಡಗೋಡ ]4702- ಪೆಧಾನ 15.00 14.97 14.91 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆದೇಶ್‌ ಸರ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಮುಂಡಗೋಡ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


—w 


ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


5 6 


ಡೆ 


4702- ಪೆಧಾನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು 


ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ 


PRET E EP; 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು 


RATAN Sd 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು 


ಮುಂಡಗೋಡ `]4702- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು 


ತಾಲೂಕಿನ ಉಗ್ಗಿನಕೇರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಹೊಂಡ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯೆ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `ಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಷೆಚ್ಚ WN 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
7 8 m 
ಪವಾಹೆದಿಂದೆ ಹಾವಿಗೂಳೆಗಾದೆ ಮುಂಡಗೋಡ 30.00 Fe 29.96 
ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂಡಗೋಡ 
ಮ 1999ರ ಕಲಂ 
- ~—— § ಕಡ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತದೆ. 
5 
ಪವಾಪರಂರ್‌ಪನಗಾಳಾರ ಮತಗ TO 100 | ಪೋರ್ಣಗೂಂಔದೆ 
ತಾಲೂಕಿಸ ತಮ್ಮಾನಕೊಪ್ಪ ಏತ ನೀರಾಪರಿ 
ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪವಾಹದಿಂದ್‌ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಂಡಗೋಡ 38.00 ಗುರುಸಿದ್ದೆಯ್ಯ ಔಕ್‌ಷತೆ 37.01 ಸರ್ಕಾರದ ಅದೇಶ ಸಂಖ್‌ 
ಮುಂಡಗೋಡ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾ ಮುಗಾರಿಗಳೆನ್ನು 
ರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೆಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನು 
ಒೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಮೌಂಡೆಗೋಡೆ 10.00 ಸುಭಾಷೆಸಂದಿಕಟ್ಟಾ 909d 
ಮುಂಡಗೋಡ 
ಪಿಂತುಮ 199೧ರ ಕಲಂ 
35.00 1 ಶೀ ದಿನೇಶ ಬ. ಬನಸೋಡೆ, ರಿನೇಕ್‌ ಬನಸೋಡೆ, ಪೊರ್ಣಗಂಡ kl 
ಅಗಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸ.ನಂ.235 ರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ಮುಂಡಗೋಡ ಮುಂಡಗೋಡ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


ಾಷಕ [a ಸಧನ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 


ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪವಾಪದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾಡ ಯೆಲ್ಲಾಪುರೆ 


2. ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಶಿರಸಿ 
3. ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಎಸ್‌. 
ಉಡಗಟ್ಟಿ, ಹಾನಗಲ್‌ 4. ಶೀ 
ಸುಬಾಯ ಮಂಜು ನಾಯ್ಕ 


ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಿಗೆ ಬಂದಾರದ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


35.00 


ರುಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೊರು 20ನೇ 


ವೀಡಿ 


ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು : 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ನ FT) ಭ್‌ Per] DEYN ಇಷಗಾರಿಯ ಪಸರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] `ಟಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಚಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹಂ3 ಷರಾ 
ನ ಳಿ Wi ಬಿ ik ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
pl 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಔಡ್‌] ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ 
₹ |] Fl ™ 12 73 14 
i p 4 | 3 
ಧ್ಯ 25.00 24.53 |] ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ಸಂಪ್ರೌಸನೇಇ 42 
ರಡ ಹಾವ ಹೆಕ್ಲಾಪರ 702- ಪಧಾಷ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯಲ್ಲಾಪುರ 50.00 ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಜ್ಯಗೇರಿ ಬಂದಾರದ A 2018, 
ಓಡ ಸೆ 9ರ ಪ, 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ ಹ್ರಂಬದ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನರು 
NE ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
isa ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಡಿ :ಸವೀಇ 142 
Wi ಪ್ರಧಾನ ದೆ ಗೊ ಯೆಲ್ಲಾಪ 24.47 2439 | Srro 7 
1000 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ] ಹ್ತಾಪಕ ಯೆಲ್ಲಾಪುಕ 4702- ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯಲ್ಲಾಪುರ ds ಪದಗಳ po 
x ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ದಬಗುಳಿ ಬಂದಾರದ A 
ಒ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಯ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 

ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


47.37 


4702 ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 


7007 ತತ್ತರ ಕನ್ನ 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯಲ್ಲಾಪುರ 
ತಾಲೂಕಿನ ಯರಕನಬೈಲ್‌ ಬಂದಾರದ 
ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 


ಮ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನ್‌ಷ742 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


HW 


: pel 
1001 | ಉತರ ಕನ್ನಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ಯೆಲ್ಲಾಪುರೆ 4702- ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯೆಲ್ಲಾಪುರೆ ಸ ಜಿ. ಪಂಡಿತ, 47.47 
§ x § ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಜಡ್ಡಿ ಬಂದಾರದ ಟಾ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
1002 | ಉತರ ಕನ ಯೆಲ್ಲಾಪುರೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ |4702- ಪಧಾನ ಪವಾಹರಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದಯೆಲ್ಲಾಪುರೆ ನನಯ ಬಂಡ, 45.00 PERT 
| id § § p ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಕಲಜಡ್ಡಿ ಬಂದಾರದ ಅಂಕೋಲಾ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
30.00 29.84 29.74 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ 


'ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ey 


FER ಮತಕ್ಷತ ತೆಕ್ಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ" ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು” ಟೆಂಡರ್‌ ತಂಗೀಕಾರವಾಡೆ] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ'ಹೌತ Rac 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
'ಪೊರ್ಣಗೊರಡಿಡೆ 
I 7 | 3 4 5 [ [) [0 Tl |p) 14 ನ 
1004 | ಉತ್ತೆರೆ ಕನ್ನಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ಲ್ಲಾಪುರ ''1|4702- ಪ್ರಧಾನ ಪೆವಾಷಪರಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಎಸಪ್ಲಾಪೌರ ರಿಚರ್ಡ ಪಿ. ಡೆಯ 29.50 2950 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಆರಬೈಲ್‌ ಬಂದಾರದ ಕುಮಟಾ ಮಸಾವಿ 2018, 5 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಞೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
' [ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕ್ಕೆತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು 
ಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನೀಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
ಪ ೫ F 4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಔ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
TTS ಯಲರ್ಲಾಪರ 472 ಪಧಾನೆ ಪೆವಾಪರಿರದ್‌ಹನಗಾಳಗಾದ ಯಕ್ಲಾಸಕ ಧಾರ ಜಿ ಪಂಣತೆ; 29.96 TTR | ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ್‌್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಹೊಸಳ್ಳಿ ಬಂದಾರದ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಕ ಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಇಉತ್ತರ ಕನ್ನೆಡೆ |  ಹಯಲ್ಲಾಪುರೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ |4702- ಪಧಾನ ಪೆವಾಹೆದಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಡೆ ಯಶ್ಲಾಪುಕೆ ಡೆಯಾ 12.49 1239 | ಪೋರ್ಣಗೂೊಂಡದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯ TO 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕುಮನೆ ಬಂದಾರದ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೆ: 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪರ್ಗತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯುದಮು 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

07 ಯಲ್ಲಾಪೌಕ [8702- ಪೆಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಯೆಲ್ಲಾಪೌರೆ ರಚರ್ಡ ಪ `ಡಯಾಸ್‌, 29.99 30.00 | ZrO ಸರ್ಕಾರಡೆ ತಡ TRIE NIT 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಲಗುಳಿ ಬಂದಾರದ ಕುಮಟಾ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೊರು 20ನೇ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು 


ಟಕ ಸಾರ್ವಜ?ಕ ಸಂಗಹಣೆಗ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ಒೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


1008 | ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಪುರ 


ಯೆಲ್ದಾಪುರ 4702- ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪೆವಾಹೆದಿಂದ ಹಾನೆಗೊಳೆಗಾಡೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ 
ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗಡೆ ಕುಂಬ್ರಿ ಬಂದಾರದ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಬಿ ನಂದಾ 9.99 9.90 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅದೇಶ RTT 
₹ಡ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೆ: 


ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು, 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳೆಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಣ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಪೆಸರು 


1 


ಟಂಡರ್‌ನಳ್ಲ`ಧಾಗವಹಿಸಿಡ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಅಂಡಾಜು`ಪೊತ್ತ 


2 3 4 


1009 


6 


ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನೆಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ಯಲ್ಲಾಪುರ 4702- ಪ್ರೆಧಾನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


1010 


4702- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


1011 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 4702- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪ್ರವಾಹೆದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ 
ತಾಲೂಕಿನ ಕಸಬೆ ಬಂದಾರದ ಪುನರುಜ್ಛೀಪನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯಲ್ಲಾಪುರ 
ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೋಡ ಬಿ-! ಬಂದಾರದ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೋಡ ಬಿ-2 ಬಂದಾರದ 
ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


1012 


ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನೆಡೆ | ಯಲ್ಲಾಪುರ 4702- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪವಾ 
ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದನಸರ ಬಂದಾರದ 
ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


1013 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ |] ಯಲ್ಲಾಪುರ ಯಲ್ಲಾಪಕ |4702- ಪಧಾನ 
_ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


ತಾಲೂಕಿನ ಆನೆಜಡ್ಡಿ ಬಂದಾರದ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಂಡರ್‌ ಆರಗ್‌ರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಗತ್ತಗಷಾತ್ತ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ] ಪಗತಿಯಕ್ಲಡ 


9 10 


25.00 


I 


12 13 


ವಿನಯ`ಇನ್‌ಪ್ರಾ 
ಪ್ರೊಜಿಕ್‌, ಯಲ್ಲಾಪುರ 
7 


24.48 


ಕಳಸೂರಕರ್‌, ಯಲ್ಲಾಪುರ 


23.34 


24.87 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆಡೇಶಸಂಷ್ಯ್‌ಸನ್‌ಷ42 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಔಡೆ ಸರ್ಕಾರದ `ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೇಣ 47 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಮಾರುತಿ ಎಸ್‌. 
ಕಳಸೂರಕರ್‌, ಯಲ್ಲಾಪುರ 


18.37 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ಸಂಸ್ಥ್‌ಸನೇಷ 47 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ವಿನೆಯ'ಪಿ. ಬಂಟ, 
ಅಂಕೋಲಾ 


20.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 


ಸರ್ಕಾರದೆ'ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೌಸನಇ 2 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಸೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


1.90 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸೆನಷ47 


ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಲಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


[ES ಜಿಕ್ರ” ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ" 'ಂಡರನ್ಲ`ಧಾಗವಹಿಸ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ದೆ 


ಟೆಂಡೆರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


) 


j 7 3 pl ಸ [5 F I 
Towa a Sd ಹಾ ಧಾ ಸವಾಷರಂರ ಹನಗಾತಗಾರ ಹನಾಹಕ ETT 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಗದ್ದೆ ಬಂದಾರದ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 


ಸೀಡಲಾಗಿರುತದೆ. 
ದ 


402 ಪಧಾನ ಪವಾಹಔಂದಹಾನಿಗಾಳಗಾದ ಯಪಾಪೌರ 


ನ 7 ಸ೦ಪ್ಟಸನ TT 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ತಾರೆಮಕ್ಕಿ ಬಂದಾರದ ಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಞೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಸೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು 


ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 


ect Tic wa did 
ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


10ರ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಯಲ್ಲಾಹಿರೆ | ಯಲ್ಲಾಪುರ "02- ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಯಲ್ಲಾಪುರ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಣಗಾರ ಬಂದಾರದ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸರ್ಕಾರದ SST TIAA A 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತೆದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು 


d) ; 
ಬಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 


ENE 
ಆ ಪ್ಹಾಗಗೊಳಿಸ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

117 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಸಲ್ಲಾಪರ ಯೆಶ್ಲಾಪರ |4702- ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ ಅಡೇಕ್‌ ಸಂಸರ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗುಂಡ್ಲಿ ಬಂದಾರದ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶ 
4) ರಡಿ 
ರುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು 
ನೀಡಲಾಗಿರುತದೆ. 
708 | ಉತ್ತರ ಕನಡ | ಯಾಪಾರ ತುಶ್ತಾಹುಕೆ"" |4702- ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೂಳೆಗಾದ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ ಸ್ಕಾರದ ಇಡೆಪ TCR 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- [ತಾಲೂಕಿನ ಅಳವೆಗದ್ದೆ ಬಂದಾರದ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕ್ರಸಂ I) ತಲ್ಲೂಕು ಮತ್‌ ಕ ರರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಆಂಡಾಜು ಪೊತ್ತೆ ಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ`ಭಾಗವೆಹಿಸಿದ ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
¢ § ್ಠ is " ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
I 2 3 4 [3 7 | F [] 
109 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ] ರಸ್ಲಾಪಕ ಹೌಲ್ಲಾಪರ |407- ಪಧಾನ ಪವಾಹರಂಡ ಹಾನಿಗಾಳಗಾದ ಹಠ್ತಾಪಕ 1600 ಕಷರ್ಡ ತಡಹ್‌: 
p ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಪಣಸಗುಳಿ ಬಂದಾರದ ಕುಮಟಾ 
'ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
1020] ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ `ಎಸಪ್ಲಾಪಕ ಯೆತ್ಲಾಪಕ 702- ಪಧಾನೆ ನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸಿನಕೊಪ್ರ ಬಂದಾರದ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಉತ್ತರ ಕೆನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ 
ತಾಲೂಕಿನ ಹುಟುಕನಮನೆ ಬಂದಾರದ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಉತ್ತರ ಕಣ್ನಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ಯಲ್ಲಾಪುರ 13.00 ಧೀರ ಜಿ. ಪಂಡಿತ, 
kg ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲವಾಡ (ಏಕಾನ) ಬಂದಾರದ ಕುಮಟಾ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ಯೆಲ್ಲಾಪುರ 4702- ಪ್ರಧಾನ 21.00 - ಸುಧೀರ ಜಿ. ಪಂಡಿತೆ, 
§ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮನಳ್ಳಿ ಬಂದಾರದ ಕುಮಟಾ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


pe 


ಬ 


ಚ್ಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ಷರಾ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 


I 


14 


15.99 


29.98 


34.50 


12.99 


15.59 


ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆಡೇಶ್‌ಸಂ ಸೆನೇಇ'747 
'ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


29.66 


21.95 


0.00 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶಸಂಪ್ಯೆಸನಣ 142 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ ಸಂಪ್ಯೆಸನೀಇ 142 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜವಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


21.00 


20.50 


ಸ್ಸ್ಕ್ಕಾರದ ಆಡೇಶಸಾಪ್ಯೆಸನೀಷ 742 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 


ಕಸಂ ಜಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತೆ ತೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ `ಹೆಸೆರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ” ಃ ನಶ ಧಾಗೂ ಟೆಂಡರ್‌ ತಂಗಿಕಾರವಾಡ'] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚ್‌” ಮ ಹಪ _ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
[7 2 4 5 6 7 [] 10 M 
1074 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆ ಜಕ್ಲಾಪರ [1702 ಪಧಾಣೆ ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಡ್‌ ಯೆಶ್ಲಾಪಕೆ 25.00 ಸುಧೀರ ಜಪತ, 7500 3354 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಿಕೊಪ್ತ ಬಂಡಾರದ ಕುಮಟಾ 
ಆಣೆಕಟ್ರು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
& ವ ne ಎ s A B | EE - 
1777ರ ಕನ್ನಡ | ಹಾತ್ತಾಪರ" | ಯಲ್ಲಾಪುರ" [4702- ಪೆಧಾನ ನ್‌ ಪವಾಪದದ ಹಾನಗಾಗಾದ ಹತ್ತಾಪ್‌ರ 2500 ಕಷರ್ಕ ಹ್‌ 743 7433 ಸರ್ನರವ್‌ ಆವ್‌ ಪ್ಯಾನ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಗದ್ದೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕುಮಟಾ ' 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
7076 | ತ್ತರ ಕನ್ನಡೆ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ಯಲ್ಲಾಪುರ |1702- ಪೆಧಾನೆ ಪ್ರವಾಹೆದಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಡೆ ಯಶ್ತಾಪುರ 35.00 ರಿಚರ್ಡ 3. ಡೆಯಾಸ್‌, 3454 3497 | Sರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಇಡೆ ಸಾಪ 
3 kK ¥ kia ಸ್‌ FY 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಳ್ಳಾಪುರ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಕುಮಟಾ ಮಸಾವಿ 2018. ಬೇಗಳೂರು 20ನೇ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
1077 | ಗತರ ಕನ್ನಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ಯೆಪ್ಲಾಪರ 18702- ಪೆಧಾನೆ ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಯೆಶ್ಲಾಹಿರೆ 50.00 ರಚರ್ಡ ಪ. 'ಡೆಯಾಸ್‌, 50.00 50.00 | Zಣrಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌3ರ 
ಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ತಾಲೂಕಿಷ ಸೋಮನಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕುಮಟಾ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳ 
ಬೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಪುಸರುಜ್ಞೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯವ 
4ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು: 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
778 | ಉತರ ಕನ್ನಡ | ಯೆಲ್ಲಾಪರೆ ಹಪ್ತಾಪರಕ  |17- ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯಲ್ಲಾಪುರ 2000 ಸುಧೀರ ಜಿ `ಪೌಂಣತ, 19.98 199% | Zರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಪೆಸ್‌ 
ಭ್‌ _ Bs _ > Wy PY 
K ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಾಸೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕುಮಟಾ ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೊರು 20ನೇ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಪುಸರುಜ್ನೀವಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


ರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆ। 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಟೆಂಡರ್‌ನಳ್ಲಿ'ಭಾಗಮಹಿಸಿದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಟೆಂಡರ್‌ ತಂಗೀಕಾರವಾದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


6 


11 


14 


ಸುಧೀರ ಜಿ. ಪೆಂಡಿತೆ, 
ಕುಮಟಾ 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯಕ್ಲಾಪುರ 
ತಾಲೂಕಿನ ಆರಬೈಲ್‌ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


172- ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು 


29.89 


ರ್ಕಾರದೆ' ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸನೀಇ'117 
ಮಸಾವಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20ನೇ 
ನಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
[ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


pT 


[28 


ಮೆಹಾಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್‌ 
. ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ 
ಅಶೋಕ ಸಾಲಿಮಠ 
ಹೂವಣ್ಣ 

. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಡಿ. 

. ಶಾಂತಪೂರ 


1030 


ಕಲಬುರಗಿ 4702- ಪ್ರಧಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳು. 


ತಂದೆ ಲಕ್ಷೃಣರಾವ' ಆಲಮೇಲಕರ್‌ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 365 ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ನೀರಾವರಿ 


PN 


4.30 


0.00 ಜ್‌ 


ಪತತ 


6. 

1. ರಾಜಶೇಕರ ಎಂ.ಯೆಕ್ಕೆಂಚಿ 
2. ರವಿಶಂಕರ ಆರ್‌ ಅಂದ್ರಾಳ 
3. ಎಸ.ಆರ್‌. ಪಾಟೀಲ್‌ 
4 
5 


ನಿಂಬರಗಾ`ಗ್ರಾಮದಕ್ಲ್‌ ಹೊಸ ಕಕ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


1031 ಕಲಬುರಗಿ 


4702- ಪ್ರಧಾನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳು. 


. ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್‌. ಅಂಗಡಿ 
. ಸಂತೋಷ ಗುತ್ತೇದಾರ 


238.00 


0.00 


ಶಂಕರ ಜಾಧೆವೆ 


4702- ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


1032 - ಕಲಬುರಗಿ ತಡಕಲ್‌ಜನಗು ರೆ ದುರಸ್ತಿ 


29.86 


29.86 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ pe ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆಡೇಶ್‌ಸಂ. ಸನ] 
ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


105 | #oudh 472- ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಶಂಕರ ಜಾಧವ 


9.87 


ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಶಂಕರ ಜಾಧವ 


1034 ಕಲಬುರಗಿ 


29.92 


9.87 


29.92 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ ಸಂ ಸನ] 
ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಂ. ಸೆನೀಇಗ42/ 
ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 

ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 

ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಸಂ. ಜಿತ್ತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತೆ ತಕ್ಕ ಕಾರ್ಪಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ತಂದಾಜ ಮೊತ್ತ ಟಂಡರನಕ್ತ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಚಂಡರ್‌ ೨ಂಗಿಕಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೌತ್ತೆ ಷೆಚ್ಚ ಪರಾ § 
ಗುತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿ ತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
] 2 3 4 5 6 | 7 F [) 10 i WE ಸ 
1035 ಕಲಬಾರಗಿ | ಆಫಜಲಪೊರ ಅಫೆಜಲಪೊರ|4702- ಆಣಿಕದ್ಟು ಪಕಪ್‌ ವಲ್‌ ಘಾಣಗಾಪೂರ ಜ3.ಪಡುಕ್ತಾ 90.00 ಎಎನ್‌ ಮೋಸ ಪಾಟೀಲ ಪವನ್‌ ಮೋಶೆಸ್‌ ಪಾಟೀಲ 93 64 92.64 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔದಡೆ § 
"3 ಹುನಿಕಂತಗಾಯ 
3. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ 
1036 ವಬಾರಗಿ | ಅಫಜಲಪೂರ `ಆಫೆಜಲಷೊರ |1702- ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು] ಹೋಕನೂರ-ಮೋಗನೌಟಗಾ  ಗಾಮಗಳ 7200.00 | ಕಕ ಇಂಜರೀಷಿಕ್ಕೆ 5. ಇಂಜಿನೇಯೆರ್ಸೆ 7007.00 3113.38 ps ಗತ 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಧ್ರ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2. ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 
| FTES RESTS RTT: SE 7 ಷ್‌್ಞ್‌ಾ್‌ ಇನ್ಸ್‌ ಕರ್‌ ಮರ್ಕ —HH TE - ERS] TH SSE 
fl § - 
| 
| 1038 | ಕಲಬುರೆಗಿ ಆಳೆಂದೆ - ಆಳಂದ 8702- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಕಪ್‌ ಶಂಗನವಾಕ'ವಸಪಮಕ್ಕಾ 15.00 ಸಾದ 7 R57 ಗಾ 
| 
| 
1039 | Soudn ಅಳೆಂದೆ ಆಳಂದ 4707 ಆಣೆಕಟ್ಟು ತಿಕೆಪ್‌ ವಿಲಗುಂದಾ` ಜಿ.ಜಿ. 'ಡುರಸ್ತಿ 15.00 ಘುಲಾರೆ 14.39 14.39 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
| ದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಗಳಮ್ಮ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
| ಯಮ 1999ರ ಕೆಲಂ 4(5)ರಡಿ 
f 
| 
| | 
| i040 | dod ತಳೆಂದೆ ಆಳಂದ 472- ಣೆಕಟ್ಟು 3ಕಪ್‌ ಷೇವೆರ್ಗಿ ಬಿ.ಬಿ. ಮರಾ 15.00 ನಡ್ದೆಸಾಬ 1477 1477 ಪೊೌರ್ಣಗೂಂಡದಡೆ ಈ 
y 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ al ya 
[i ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ « 1 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀ 
\ oa | ಕಲಬುರಗಿ ಆಳೆಂದೆ ಅಳಂದ 1707- ಆಣೆಕೆಟ್ಟುಗಳು] ತಡಕರ್‌ ಗಾಮರಕ್ಷಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 350.00 | ಸಂತೋಷ ಗುತ್ತೇದಾರ ಸಂತೋಷೆಗುತ್ತೇವಾರ 280.04 0.00 - ಗತಿಯೆಶೆ ಮಾ 
| ಪಿಕೆಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (2019-20) 2. ರವಿಶಂಕರ ಆರ್‌ ಆಂದಾಳ 
\ 3. ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್‌. ಆಂಗಡಿ 
| — SE 
| 
| | y 
k 
p 


ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ಸ್‌ತ್ರ CET ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `ಟಂಡರ್‌ನಲ್ಲೆ'ಭಾಗವೆಹಿನಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾಡೆ'| ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೊತ್ತೆ ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔಿಡೆ] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
2 £] 4 6 7 8 9 10 MW) 12 13 14 
ಕಲಬುರಗಿ ಕಲದಾರೆಗಿ ಕಲಬುರಗಿ 1) 14707 ತಣೆಕಟ್ಟು ಪಕಪ್‌ ಸರಡಗಿ ವಪ) ಬಿಸಿ:ದಮರಕಾ 19.00 ]- ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ 18.97 1897 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ ಸಂ ಸನೀಇಗ27 
ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪುಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗೃಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
| 
[NS ಕೆಲಬುರೆಗಿ ಚಿತ್ತಾಪೂರ 4702- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಕಪ್‌ (ಡಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ದುರಸ್ತಿ 50.00 ಸಿದ್ರಾಮ ಬಳಕೂಟಿ 49.98 49.98 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸನೀಇ/142/ 
ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
1044 | Sud ಚಕಾಷಾರ F702 ಟ್ಟು ಪಕ್‌ |ಕಡಬೂರ ಬಸಿದ. ದುರ 10.00 ಸಂಜು'ಜಾ 9.8] ನರನ ಸರ್ಕಾರದ ಡೌ ಸನ] 
& ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
1045 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಫಜಲಪೊರೆ 4702 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಕಪ್‌ ರೇಸಾಯ ಕಲ್ಲೂರ ಗಮದ ಸರ್ಷೆ'ನಂ.35, 150.00 |) ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ ಎಸ್‌.ಎಂ; 153.55 ಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಡ 
56 ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ 2) ಜಾಧವ ಶಂಕರ ಬಸಣ್ಣ. 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಮಹಾಂತಗೌಡ ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ 
4) ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಚವ್ಹಾಣ 
5) ವಿಠೋಬಾ 
SPER 
1046 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಪಲಾಪೊರೆ | ಕಲಬುರಗಿ (ಗಾ) ಕಟ್ಟು ಪಿಕೆ ವಷ್‌ ಆಪತಂದ ಹಾಗೂ  ಸನಗುಂದಾ-| 1345.00 |) ಹುವಿಕಂತರಾಯ ಎಸ್‌.ಎಂ. ಎನೆ.ವಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ 1510.77 51.83 
ಸಾವಳಗಿ (ಕೆ) ಗ್ರಿಮಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಣ್ಣತೋರಾ 2) ಉದಯ ಶಿವಕುಮಾರ 
ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಡ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾರೇಜ 3) ಅಂಬರೀಷ ಗೌಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ) 4) ಎನ.ವಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ 
SS 
a7] Tod | dd | osdn (rey |1702- ಅಡಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ ಹಾಡಲ-ಮುಡ್ಧಡಗ ಹ ನಡ ೪0000) ಹರಿಕಂಕರಾಯಿ`ಎಸ್‌ಎಂ|ಹಲಿಕಂಕರಾಯ ಎಸ್‌.ಎಂ. 3944 ಕರಾರು ಎಪ್ಪಾದ ಪಾಕಕಸ್ಳ್‌ರಣಾಗಡ 
ಬೆಣ್ಣತೋರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಡ ಕಮ್‌ 2) ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ 
ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3) ಅಂಬರೀಷ ಗೌಡ 
4) ಎನ.ವಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ 
a8 | ಕಲರ | ಅಫಜಲಪೊರೆ 472- ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಹಾವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶೀಮತಿ ಅರಿತಾಗಂಡೆ 2500 | ವೆಂಕಟರಮಣ ವೆಂಕಟರಮಣ 730% 715 ಸಾರ್ನ್‌ಸಾಂಡ ನ 
ಗಳು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರವರ ಸ.ನಂ. 28 ರಲ್ಲಿ 2. ಮಹೇಶ 


3. ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ 
4. ಕುಶಾಲ ಕುಮಾರ 
5. ದತ್ತಾತ್ರಿ 


ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾಷರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (2019-20) 


ರಾವಾ: ನರವ 


ಗಂಡ ಮಾನಸಿಂಗ್‌ ಚವ್ಹಾಣ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 


118/3 ಮತ್ತು ಇತರರ 
ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ತಾಪ್ಲಾಕ ಮತಕ್ಷತೆ ಪಕ್ಕ ಶರ್ಷಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ತರದಾಜು ಮೊತ್ತ  ಚಂಡರ್‌ನಕ್ಲ್‌ಧಗವಹಸದೆ ಚಂಡರ್‌ ಆಂಗಕಾರವಾದೆ ಕಾವಾಗಾರಿಯ ಹಂತ ಹರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆಡಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3 4 6 7 F3 —್ಸ್ಠ ಎ 
ಅಳಂದ ಆಳಂದ 4702 ವತ ನೀರಾವರಿ ನಂಬರಗಾ`ಗ್ರಾವಡ ಶೀ `ಬಸವಾಪ್ತ`ತಂಡೆ 50.00 ETO TE CO ETT SC EP ON FATES TT § 
ಯೋಜನೆಗಳು. ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ ಸ. ನಂ. 445 2. ಸಮೂದ್ಧಿನ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಪೈಪಲೈನ್‌ 3. ರಾಕೇಶ 
ಕಾಮಗಾರಿ (2019-20) 1. ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ 
5. ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಬಳುಂಡಗಿ 
/6, ಆರ್‌.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ 
—— _ Wy ಸ್ರ ಫಾಣೂರ oo 
8. ವೆಂಕಟರಮಣ 
M0 | 3d | dowd ಕರಗ Td) A 23 ನೇರಾಷರ 1977.00 | Soಡರಕರ ಗಾರ್ರ್‌ `|ಪಂಡರಕಂ ಗಾವ [5879.30 ವ್‌ 
WN ಂಶೋಜನೆಗಳು ಕುಡೀಕುಪ -ನೀರು-- ಹಾಗೂ ಆಂತರ್ಜಲ - ನ್‌ ಹ್ಯಾಮ ಪೈಪ್‌ (ದಿ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಹ್ರೂಮ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ಜಲಾಶಯದ ಪೈಪ್‌ ಕಂ. ಲಿ.) 
*ಲ್ಥಾಗದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
“TT | ಕowರಗಿ | ಅಫಜಲಪೊ ಇಫವಲಪೊರ |ವಶೇಷ ಘದಕ ಹೋದನೆ ಶ್ರ ಶರಣಪ್ಪ`ತಂಡ್‌ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ 25.00 1 ಮಹಾಂತಗೌಡ ಪಾಟ್‌ ನಡ ಪಾಟೀಪ್‌ a ನ್‌ § 
ನಂ. 32 ಮತ್ತು ಶೀ ಭಿಮಶ್ಚಾ 2. ಅಂಬರೀಷ 
ನಂ. 35/ ಹಾಗೂ ಇತರರ 3. ಆರ್‌.ಡಿ. ಪಾಟೀಲ 
ಪೈಪಲೈನ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ವ ಸಫವನಪಾರ ನತಾಷಾ ಹಾವೆ ನಿದರಾ-(ಐ) ಗಾವುದ ಸಕೀಮತಿರತ್ಸಾದಾರಾ 75.00 . ನಜಯಕುಷಾರ್‌ "ಚನ್ನಾ |ನಜಯೆಕೆವಾT EO | 008 |r 


1 

2. ಅಂಬರಿಷ 

3, ಆಶೋಕ ಐ. ಸಾಲಿಮಠ 
4. ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ 

5. ಮಾಲೇಗಾರ 

6. ಮೋಹನ ಜಿ. ರಾಠೋಡ 
7. ನಾಗೇಂದಪ್ಪ ಎಂ. ಹಲಕಟ್ಟಿ 
8. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ 
1 
2 
3 
4 
[3 
6 
7. 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 


537 | ಕಲಬುರಗಿ ನಿತಕ್‌ಷ್‌ ಘಡ ಜನೆ ಆಫೆಜಲಪೊರ ಕಾ `ಹೆಸೆರಗುಂಡಗಿ `'ಗಾಮೆದೆ 20.00 - ತೆರೆಣಬಸೆಪ್ರೆ 
ಶೀಮತಿ ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಹುಲೆಪ್ರಾ ಹರವಾಳ . ಆರ್‌.ಡಿ. ಪಾಟೀಲ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 71 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ H ಶ್ರೀಶೈಲ ವಿಸ.ಟಿ. 
ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ . ಆಯ್ಕನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 
. ಲಾಡ್ದೇಸಾಬ 
. ಅಶೋಕ ರೆಡ್ಗಿ ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್‌ 
ma man ಅಫೆಷಾಪಾರ ತ್‌ `ಪಸರಗುಂಡಗಿ ಸವಿದೆ 20.00 oz ಕಪ್‌ನ 


ಅಫೆಜಲಪೊ ಅಫೆಹಲಪೊರ "ವಿಶೇಷ್‌ ಘಟ F 
ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ |ನಿಶೇಷ ಘಟಕ ಹೋಜಣನೆ 


ಶ್ರೀ ಪಕಾಶ ತಂದೆ ಹುಲೆಪ್ರಾ ಹರವಾಳ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 71 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ 
ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಷೌರ್ಣಗೂಂಡದೆ 


ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಹ್ಮಪೂರ 
ಕಲಬುರಗಿ 


ಕಸಂ ಜಿಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಪಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ೦ಡರ್‌ ಆಂಗೇಕಾರವಾಡ'] ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೊತ್ತೆ ಚ್ಚ” ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
I 7 7 4 § 7 F [7 70 74 
TT ಕಲಬುರಗಿ |] ಆಫೆನಲಷೊರ] ಅಫಜಲಪೂರ  |ವಿಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಫೆನಲಷಪೊರ ತಾ`ಹೆಸೆರಗುಂಡೆಗಿ `` ಗಾಮಡೆ 20.00 1. ಸಿದ್ರಾಮ ಸಿದ್ರಾಮ 16.03 7578 
ಶ್ರೀಮತಿ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ 2. ಹಣಮಂತ ಪೋ:ಬೆಳಕೋಟಿ 
ನಂ.71/5 ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ 3. ಅಶೋಕ ಜಿ. ಮುಗಳಿ ತಾ: ಆಳಂದ ಜಿ:ಕಲಬುರಗಿ 
ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 4, ಆಶೋಕ ಕುಮಾರ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 5, ಬಸವರಾಜ ಸಿಂಘೆ 
6. ಮಿಥೂನ 
WL ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಕಾಂಬಳೆ 
8. ಗಂಗಾರಾಮ 


1056 | Sud ಆಳಂದ್‌” ಆಳಂದ ಸಿದ್ರಾವ್‌ 47.62 4454 
ಪೋ:ಬೆಳಕೋಟಿ 
3. ಹಣಮಂತಪ್ಸ್‌ ಎಲ್‌. ಬಿರಾಳ ತಾ: ಆಳಂದ ಜಿ:ಕಲಬುರಗಿ 
. ಮೋಹನ ಜಿ. ರಾಠೋಡ 
1057 | ಕಲಬುರಗಿ ಅಳೆಂದೆ ಕೆಲಬುರಗಿ (ಗಾ) 75.17 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
. ಬಿ.ಎನ. ಪೋಲಿಸ ಪಾಟೀಲ 
402ರಲ್ಲಿ ಚೆಕಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. . ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಂಬಾರ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ 
. ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ ಹತ್ತಿರ ಕಲಬುರಗಿ 
5. ಶಿವಪುತ್ರ ಸಿ. ಕೆ. 
. ಶಿವಶರಣ 
1058 | Sod ಆಳಂಡೆ ಕಲಬುರಗಿ ಗಾ) |ಎಶೇಷೆ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಂದಿಗ್ರಾಮುದ ಶ್ರೀ `'ಥೊಳಪ್ಲೆ`'ತಂ R438 
ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58 ಮತ್ತು 
09 | ಕರಗ ಆಳಂದ ಕಲಬಾಕಗಿ 1) ಗು; ಶ್ರೀ F 1 ಹುರಿಕಂಕರಾಯಖ 7405 
ರಾಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 55 ಇವರ ಹೊಲದ 2. ಎನ್‌.ವಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ 
ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 3. ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ 
4. ಎಂ. ಎಸ. ಮಾಳೇಗಾರ 
1060 | Such ಆಳಂದೆ ಕಲಬುರೆಗಿ (ಗಾ) ನಿಕ ಸಲಗರ'ಗಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ 1. ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ 720 
ಗಂಡ ಶಾಂತವೀರ ಬಡಿಗೇರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 162 2. ಎನ್‌.ವಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪೋ:ಯರಗಲ್‌ 
"ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾ":ಸಿದಂಗಿ ಜಿ:ಬಿಚಾಪುರ 
1061 ee ಅಳೆಂದೆ ಆಳೆಂ ವಿಶೇಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ನರೋಣಾ 'ಗ್ರಾಮದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೆಂದೆಮ್ಮೆ ಗಂಡ 1 ಶಂಕರ ಜಾಧವ ರಾಜಕುಮಾರ 0.00 
ಭೀಮಶ್ಯಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 556 ಇವರ 2. ಸಿದ್ರಾಮ ಬೆಳಕೋಟಿ ಮು: ಗಡವಂತಿ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 3. ಶಿವರಾಜ ತಾ: ಹುಮನಾಬಾದ, 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 4. ರಾಜಕುಮಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ 
5. ರಾಕೇಶ 
6. ಮೋಹನ ಜಿ. ರಾಠೋಡ 


TT ಕಾಮೆಗಾರಿಯೌ'ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು'ಮೊತ್ತ]' `'ಟಂಡರ್‌ನಕ್ತಿ'ಾಗವಹಸಡೆ ಟಿಂಡರ್‌ ತಂಗಿಕಾರವಾದ'| ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 1” ಷೆಚ್ಚ "7  ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹಂತ" 
| ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
i ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
| [ 3 6 [3 % i i |p) [ KN 
i067 ನರೋಣಾ `ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮತ `ಕತ್ನಾಜಾಮಿ 1 ತರಣಬಸಪ್ಪಾ ರಾಡ್ಗೌಬ 1547 700 ವಾ ಪಗತಯ್‌ಕ್ರಡೆ oo 
' ಗಂಡ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 31, 32 ಇವರ 2. ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಕಾಂಬಳೆ ಮು: ಆಳಂದ 
\ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 3. ಮಹೇಂದರಾಜ 
| ಸೌಲಭ್ದ ಒದಗಿಸುವುದು 4. ರಾಕೇಶ 
| § 5. ಲಾಡ್ಲೇಸಾಬ 
| 6. ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ 
iS —- 7. ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಕಲ್ಲ ್‌ಾ ್‌ 
8. ಹೂವಣ್ಣ 
9, 


10. ಶಿಪಪ ಪಾಣೂರು 


ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬಾರೆಗಿ (ಗಾ) 


ಪಟವಾಡಾ ಗಾಮದ ಪರಕಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ರೈತರ 50.00 . ಹುಲಿಕಂಟರಾಯ ಹುಲಿಕಂಟರಾಯ ಮಣೆ 49.46 49.41 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — 


1063 | ಕಲಬುರಗಿ 


ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ 2. ಗೊಳ್ಳಾಳಪ್ಪ ಕೆ. ಮೇಲಿಮನಿ ನಂ.891/75/53,ವಿನಾಯಕ 
ಕಲವರ್ಟ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 3. ವಿಜಯಕುಮಾರ ಶೇರಿ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಸೋಸಾಯಿಟಿ 
4. ಆಣ್ಣಾರಾವ ಸಣ್ಣಮನಿ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ 
5, ರಾಕೇಶ ಕಲಬುರಗಿ 
| 1064 | dod ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬಾರಗಿ' (ಣಾ) ಜನೆ ವಿನಸ`ಗಾಮದ ಕ್ರ ಕೋಮು `ತಂಡೆೌ`ವಾಲ 72.00 1 ಕವ ಇಂಜೆನೆಯೆರೆ ಎನ್‌ವಹುಲಕರ್ಣಸೆ 67.18 S54] ೋರಗೂಂದಡಿ ಸಾ & mi 
| ಸರ್ವೆ ಸಂ. 34 ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 2. ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ ನಂ.ಡಿ.15 ಪಂಢರಿ ಕೃಪಾ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 3. ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ವಿವೇಕ ನಗರ 
| 4. ವಿಠೋಬಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ 
\ 5. ಎನ್‌.ವಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ 
i 
\ 005 ಕಲಬಾರಗಿ (ಗ) ಯಾಜನ[್ಗನವುಡಿ ಗಾಮದ ಶ್ರೀ ಅನೆಂದ ತಂಡ 000 | ಎಂ. ಎಸ್‌ ಮಾಶೇಗಾರ ಪೌನಿಂದಪಗ್‌ಡ £744 8393 | Sರಗೂಂಡದೆ ps 
ರಾಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 6 ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ 2. ದೇವಿಂದಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಬಿರಾದಾರ 
| ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 3. ಎನ್‌. ವಿ. ಕುಲಕರ್ಣ ಮನೆ ನಂ.9/950/70 
' 4. ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಹಾಗೂ 75 ಶೃತಿ ನಿಲಯ 
5. ವಿರೋಬಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ 
ಶಹಾಪೂರ 
066 ಕಲಬಾರೆಗಿ ಕಲಬಾರಗ (7) ಯೋಜನೆ ಕಲಮೊಡೆ''ಗಾ ಕ್ರ ಸೌಭಾಷ ತೆಂಡೆ 7400 | 88. ಇಂಜಿನಿಯೆರೆ ಎನ್‌ವಿಕುಲಕರ್ಣ ಮಸೆ 7756 720 | Sr AROS = § 
ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 63 ಇವರ ಹೊಲದ 2. ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ ನಂ.ಡಿ.15 ಪಂಢರಿ ಕೃಪಾ 
ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 3. ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ವಿವೇಕ ನಗರ 
4. ರಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇಬಾಹಿಂಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ 
5. ವಿಠೋಬಾ 
6. ಎನ್‌.ವಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ 


eT owdh ಕಲಬುರಗಿ ಕರಬರಗ ಗಾ) ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ತಾಜ`ಇಲ್ರಾನಪೊಕ'ಗಾಮದೆ'`ಹ್ತಿರ`ಜಿಸಿ.ಬ 1. ಗೂಳ್ಳಾಲಯ್ಕ ಹಕೇಷಕ ಹುಕಕಂಟರಾಯೌ' ಪಕ 109.19 10453 | ಪೋರ್ಣಗೂೊಂಡಿದೆ _ Sa 
| ನಿರ್ಮಾಣ 2. ಮೊ. ಸಿರಾಜೂದ್ಧಿನ ಸಂ.891/75/53,ವಿನಾಯಕ 
| 3. ವಿಶ್ಸೋಬಾ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಸೋಸಾಯಿಟಿ 
| 4. ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ 
| ಕಲಬುರಗಿ 
H 
| i068 | ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ (ಉ) ಇಷ ಘಟಕ ಯೋಜಸೆ ಕಪನೊರ ಗಾಮರ'ಪ್ರೌರ್‌ಬಿಸಿ.ಬಿನರ್ಮಾಣ 100.00 |. ಆಣ್ಣಾರಾಷೆ ಸಣ್ಣಮೆನಿ ಅಣ್ಣಾರಾವೆ ಸಣ್ಣಮನಿ 104.46 9761 | SerrAkok - Ka 
| 2. ರಾಮನಗೌಡ ಪಟೀಲ ಪ್ಲಾಟ ನಂ.18 ಶೆಟ್ಟಿ 
| 3. ಇಫ್ಲೀಖರ ಅಫಜಲ್‌ ಎನ್‌. ಕಾಂಫ್ಲೆಕ್ಸ್‌ ಹಿಂದುಗಡೆ 
f ಅಳಂದ ರಸ್ತೆ ಕಲಬುರಗಿ 
Foes oan ಚೌರರ್ಗಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಘರ ಯೋಜನೆ ಸಗರತ್ಳ್‌ ಗಾಮರ ಷಕ್ತಾರ್ಜನ ತಂಡ 16.00 | ಸೋಪೆಶೆಂಗ ಪಟ್‌. ಸೋಮಶೆಂಗೆಎಚ್‌- 15.99 1199] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ = ಎಷ § 
ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 24ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 2. ಗೂಳ್ಳಾಲಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಮೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 


ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 3. ಶರಣಬಸಪ ಸಾ:ಬೆಣ್ಣೆಸಿರೂರ 
ಕಲಿಸುವುದು. ತಾ:ಆಳೆಂದ ಜಿ:ಕಲಬುರಗಿ 


4 ಜಿಲ್ಲ ತಾಲ್ದೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಮ ಪೌತ್ತ ಟೆಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದೆ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಮೆಚ್ಚಿ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ'ಹೆಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
| ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
[ p) 3 4 [ 7 [3 ] 10 TI | | 14 
1070 | SScsdh ಡೇವರ್ಗ ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಶೇಷ್‌ ಘಟಕ್‌ಯೋಜನೆ ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಪ್ರೆ`ತಂಡೌ`'ಧರ್ಮಪ್ತೆ 14.00 1 ಹಣಪೌಂತಪ್ಪೆಎಲ್‌ಬರಾಳ ಹಣಮಂತಪ್ಪೆಎಲ್‌`ಜಿರಾಳ 13.44 13.39 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
§ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ 'ಮ.ನಂ.44 ವಿವೇಕಾನಂದ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. ನಗರ ಜೇವರ್ಗಿ 
ಜಿ:ಕಲಬುರಗಿ 
[107 | #ousdh ಷೇವರ್ಗಿ ಜೇವರ್ಗಿ ನಿಶ್‌ಷ' ಘಟಕ್‌ ಯೋಜನೆ ಇಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಗೌತಮಬುಡ್ದೆ 'ತಂಡೌ`ರಾಷಣ್ಣ 8.00 ಸೆಂಗಪ್ಪ`ಮೊಡ್ಡಮನಿ 6.70 670 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ 
ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 64ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಾ:ಸ್ಪಡಾಪೂರ 
ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ತಾ:ಶಹಾಪೂರ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. ಜಿ:ಯಾದಗಿರಿ 
1072 | gowdh ಜೇವರ್ಗಿ |ವಶೇಷೆ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ವೆರ್ಜನ್ಸ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕಮೆಲಾಜಾಯಿಗಂಡೆ 8.00 1 ಮುಕಪ್ಪ” |ಪಾಕಪ್ಪ`ತಾ.ಯ್ಲಾಪ್ತ 6.38 X08 ಪೊರ್ಣಗೊಂಔಡ್‌] 
ಯಮನಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 29ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 2. ಹೂವಣ್ಣ ಹಂಡೆಕರ 
ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಮ.ನಂ.ಇ/134 
ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. ಪೋ:ಗುಡೂರ 
ತಾ:ಜೇವರ್ಗಿ ಜಿ:ಕಲಬುರಗಿ 
WY | dowd 1 ಜೇವರ್ಗಿ ಷೌಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಪಭುನೆಂದ ತಂ 8.00 A 6.80 ಪೊರ್ಣ 
ಭೀಮರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 15ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಲಿಸುವುದು. 
ಜರ ಇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಪನಾಪೊರ'`ಗ್ರಾಮಡ `ಬಸಪ್ಪ`ತಂಡ`ಜಹೆಪ್ಪೆ 800 P 6.96 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಡಿಗೇರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 5ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 2. ಮಿಥೂನ 
ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 3. ಗುರುಪ್ತ ಮೌಲಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ 
ಕಲಬುರಗಿ ಜೇಷೆ ವಿಶೇಷ್‌ ಘಟಕ್‌ ಯೋಜಸಣೆ ಮದರಿ"'ಗ್ರಾಮದ್‌ `ಚಂದ್ರಕೇಖಿರ' ತೆಂಡೆ : ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಜಿ.ಟೆಂಗಳಿ 573 ಹಾರ್ನ್‌ಗೂಂಡ 
ಭೀಮರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 145ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 2. ಅಯ್ಕನೆಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 
ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ W ಶರಣಪ್ಪ ತಾ:ಜೇವರ್ಗಿ ಜಿ:ಕಲಬುರಗಿ 
ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 
ಚಾಷರ್ಗ '|ವಕಾಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಮಡಕ ಗ್ರಾಮಡ ಛೇಷರಾಯ" ತಂದೆ 1300 |. ಪ್ರ 9.8 948 - 
ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಚಾಮನೂರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 159ರ | . ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಎಲ್‌, ಬಿರಾಳ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ § 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 
ಸೇಡಂ ಇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಬಂಡೆಪಳ್ಲಿ`ಗ್ರಾಮಡೆ ಹತ್ತಿರೆ ಸ್ಥಳಿಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ 100.00 ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ 104.00 103.60 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೋಪು ಚವ್ಹಾಣ ಪೋ। 
. ಬಿ.ಎನ್‌. ಪೋಲಿಸ ಪಾಟೀಲ ಸಣ್ಣೂರ ತಾಂಡಾ, ಶಾ॥ 
3. ಚತ್ರೊ ಟಿ. ಚವ್ಹಾಣ ಜಿ। ಕಲಬುರಗಿ. 
4. ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ 
5. ಮಹಾರಾಯ 
6. ಎಸ. ಆರ್‌. ಘೂಲ್ಲೇಕರ 
ಕಲಬುರಗಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಘಟಕ ಯೋಜನ  |ಶಿವರಾಮನಾಯಕ ತಾಂಡಡ`ಹೆ್ತಿರ`ಜಿಸಿ.ಬಿ: 100.00 |i. aN. Fo ಶ್ರ. ವಿಠೋಬಾ. ಡ. ಗಂಡ 103.83 102.40 | Arr 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2. ಗುದ್ದೆಡಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಂ:73, ಬಿದ್ದಾಪೂರ 
3. ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ 
4, ಮಹಾರಾಯ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಹನುಮಾನ 
5. ಎಸ. ಆರ್‌. ಘೂಲ್ಲೇಕರ [ನೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿ 
6. ವಿಶೋಬಾ.ಡಿ. ಗೌಂಡಿ 


ಅಪ್ಪಲಪೂರ ರಸ್ತೆ ತಾಃ ಜಿ। 
ಕಲಬುರಿಗಿ. 


il 
4 


ಕ್ಸ 


ನಶೌಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹಸ ತಂದಾಜು'ಪಾತ್ಸ `ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲ`ಧಾಗವಜಸದೆ ಚಿಂಡರ್‌ ತಂಗಿಣಾರವಾದೆ -s 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
[7 7 § ಕ IE] 
ಪೆಷ್ಲಾನಾಯಕ ತಾಂಡದ ಹತ್ತರ `ತಣೆಕಟ್ಟು 100.00 | ಗುಡ್ದಡೆಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ `ಶಷೆರಾಜ`ರಾಷಣ್ಣ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ ನನನ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2. ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ 'ಹಲೇಕರ ಮಣೆ. ನಂ: 2- 


3. ಮಹಾರಾಯ 

4. ಶಿವರಾಜೆ. ಆರ್‌. ಫೂಲ್ಲೇಕರ 
5. ವಿಶಠೋಬಾ.ಡಿ. ಗೌಂಡಿ 

6. ಬಿ.ಎನ. ಪೋಲಿಸ ಪಾಟೀಲ 


4-55, ಬಾವರ್ಚೆ ಗಲ್ಲಿ 
ಚೌಬಾರಾ ರಸ್ತೆ ತಾ॥ ಜಿ॥ 


1. ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಪಾಟೇಲ, 
2. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಯಲಸ 
3, ಶಿಪರಾಜ ಪುಲೇಕಡ, 
4. ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ದೇಶಾಯಿ, 


ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದಾಖು ಗಂಡ 
ಮರೆಪ್ರ್ತ ಸರ್ವೆ ನಂ. 341ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಚೆಕಡ್ಕಾಂ ನಿಮಾರ್ಣ 


[7 


6. ಗುದ್ದಡಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾವಿ ಸೆ 
7. ಬಿ.ಎನ್‌. ಪೋಲಿಸ ಪಾಟೀ 
5. ವಿಡಿ. ಗೌಂಡಿ, 

9. ಚನ್ನನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, 

10 ಯಂಕಪ್ಪ ಸಿ. ಟಣಕೆದಾರ, 
1. ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ, 

12. ನಾಗನಗೌಡ ಎಸ್‌.ಸಿ. 


( 


Fe F 
INouನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ನಸೇರವಾಕ 'ಗಾಮದ `ಸರ್ಷೌ'ನಂ0,31ರ್ತ 
ಬರುವ ಶೀಮತಿ ಗುಣವಂತಬಾಯಿ. ಪ. 
ಯೆಂಕಂಚಿ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ 
ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


2. ಮೋಹನ ಜಿ. ರಾಠೋಡ 
3. ಚಂದಲಿಂಗಪ್ಪ 
4, ಬಸವರಾಜ ರಾಠೋಡ 


5, ಅಂಬರೇಶಗೌಡ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ, 


ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ಪಾಟೀಲ, 
ಕಲಬುರಗಿ 


ಚಂಡರ್‌ ಪ್ರತಯೆಯಕ್ಲಡೆ” 


1 ರಾಜಕುಮಾರ 


ಗಿರಿಜನೆ ಉಪೆಯೋಜನೆ 


ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ`ತಂಡೆ`ತಪ್ಪ್ಣ 1. ತೆಕಣಪ್ಪೆ ಶರಣಪ್ಪ ್ಯ f ನರ್ಣಗೊರ § ie 
ಸರ್ವೆ ಸಂ. 113ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ 

ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಪ್ಲಿಸುವುದು. 

ಹಾಲಗಡ್ಡಾ 'ಗಾಮದೆ ಭೀಮಪ್ಪಾ ತಂ 10.00 1. ಶರಣಪ್ಪ ತೆರಣಪ್ತೆ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔಿಡೆ KN § 
ಹಣಮಂತ ಸರ್ವೆ ನಂ. 123ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 2. ಶರಣಬಸಪ್ಪ 
ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 3. ಶರಣಪ್ಪ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 

ಹಾಲಗೆಡ್ಡಾ ಗಾಮದೆ ಹೆಣಮೆಂತರಾಯ ತಂ 10.00 1. ಶರಣಪ್ರ ಶರಣ ನಾಲ 
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 106ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 2. ಶರಣಬಸಪ್ಪ 

ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 3. ಪೆಂಕಟರಮಣ 

ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 

ಹಾಲಗಡ್ತಾ ಗಾಮದ ಅಕ್ಷಿದಾಹ'ಗಂಡೆ ಬಸಣ್ಣ 10.00 1 ತರಣಪ್ರ ಶರಣ ಸೂ Rs 
ಕವಲದಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 137ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 2. ಶರಣಬಸಪ್ಪ 

ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 3. ವೆಂಕಟರಮಣ 
ಕಲಿಸುವುದು. 4. ಮಿಥುನ 

$ 5: ಹೂವಣ್ಣ 

6. ಶರಣಪ್ಪ 

ಹೆಂಗನಳ್ಳಿ`ಗ್ರಾಮದ"ಪ್ತಿರ ಸ್ಥೇಯ' ನಾಠಾಕ್ಕೆ 4000 ಬಲರಾಷ`ಡೊಂಗರು ಕ ಹಂಪ: ಪೊರ್ಣಗೊಂಕಡೆ pS | 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ . ಶಿವಶರಣ ಟಣಕೆದಾರ, ನಂ:148 


. ಚಂದಕಾಂತ ಕುಂಬಾ 

. ಗುದ್ದಡಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 
ಶಿವಪ್ಪ ಘಾನೂರ 

. ಯಂಕಪ್ಪಸಿ. ಟಣಕೆದಾರ 


CEN 


ಕೊನ್ನಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಪೋ॥। 
ಹಿರಿ ವಡಗೇರಾ, ತಾ॥ 
ಶಹಾಪೂರ ಜಿ॥ ಯಾದಗಿರಿ. 


ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಕ್ಕ ಶರ್ಷಕೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು'ಮೊತ್ತ] ``'ಟಂಡರ್‌ನೆಕ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತೆ ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ `ಹೆಂತೆ ಪೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯ 


3 4 ಸಿ 6 f) 8 9 10 


ಚಿಂಡಾಣ ಚಿಂಚೊಾಳಿ ಗಿರಿಜನ ಉಪೆಯೋಜನಣೆ ದಳ್ಳಿ ಗಾವ ತ್ರಿರ್‌ 3, Y 1 ಬಲರಾಮೆ`ಡೊಂಗರು ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ `'ಡೊಂಗರ 35.7 

ಮಾಣಿಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಚಂದಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ 2. ಎಸ.ಹೆಚ. ಬೊಮನಳ್ಳಿ ಸಂ:142 ಪೋ॥। ಸಣ್ಣೂರ 
ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಗಂಡ 3. ಶೇಖ ರಸೂಲ ತಾಂಡಾ ತಾ॥ ಜಿ॥ 
ಸಾಯಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಭೋಗಪ, ಕಲಬುರಗಿ. 
ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಗಂಡ ಲೋಕಪ್ಪ, ಇಷಪರ 
ಸರ್ವೆ ಪಂ. 2/1 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ 
ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 

ಯಾದೆಗಿರಿ ಯಾದಗಿರಿ | ಗುರುಮಿಕಕರ್‌ |4702- ಪಧಾನ ಕಾಮಾರಿಗಳು ಸು. fl - ಎಸಾನ್‌ ಉರ್‌ಹಕ್‌ 15.00 

% - ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು 
ಬಾಂದಾರ 


ಯಾದಗಿರಿ ಯಾದೆಗಿರಿ ಯಾದಗಿರಿ 4702- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಾರಿಗಳು R - ಎಸಾನ್‌ ಉಲ್‌ ಹಕ್‌ 17.84 
-— ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು 
ಬಾಂದಾರ 
ond ಸರುವ |4702- ಪಧಾನ ಕಾಮಾರಿಗಳು ನೀರಾ ಎಸಾನ್‌ ಉಲ್‌ ಹಕ್‌ § 15.00 | Zero 
ನ್‌ 


- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 

14.95 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ! — ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ ಸೆಂ. ಸನೀಇ/142/ 
ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿವಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


— ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶೆ ಸಂ. ಸನೀಇ/42/ 
[ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಸಂ. ಸನೀಇ/142/ 
ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 

ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 

ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ'ಸಂ. ಸನೇಇಗ477 
ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಯಾದಗಿರಿ ಯಾದಗಿರಿ ಯಾದಗಿರಿ 472- ಪಧಾನ ಕಾಮಾರಿ; ಕವಳೊರ ಏತೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದುರಸ್ತಿ 15.00 
- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 


I 
[7 
ಸ 
3 
G 
Kk 
= 
& 


I 


ಕಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ” ಆರದಾಮು' ಷಾತ ಔಂಡರನಕ್ಷಧಗವಹಸಡ ಡತಂಡರ ಅಂಗ ಲಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
1 2 3 4 6 7 § 
1092 | ಯಾದಗಿರಿ ಯಾದಗಿರಿ ಯಾದಗಿರಿ 4702- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಾರಿಗತು]ಐಕೂರ ನಿತ ನೇರಾವರ ಯೋಜ ee ಯಂಕಣ್ಣ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ 
- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 
ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
KR ಷ ] HM 
05% SoD 'ಜಾವಗರ ಹಾಡಗರ 1702- ಪ್ರಧಾನ ಇಮಾಕಗಳಾ ನಗರ ವತ ನರಾವ್‌ ಹಯಾ್‌ಡುಕ್ವ್‌ 1500 § ರಾರ ಆರರ ಕ್‌ 
- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ೭ 
20.09.2019 ರ ಪತ್ತದೆಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ವೀಡಿ ಆಮು [ 
ಅನುಮೋದನೆ ನಃ 
1094 ಯಾದಗಿರಿ ಯಾದಗಿರಿ 4702- ಪಧಾನೆ ಕಾಮಾರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದು 15.00 § 


- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 


| 1005 


1090 


1097 


1707- ಪಧಾನ್‌ಕಾಮಾರಿಗಳ್‌ 
- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 


20.09.2019 ರ ಪಕದೆಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳೆಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 

ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಆನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸ 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಇವಾಪೊರ ವಿತ ನರಾವ್‌ ಯೋಜನೆ ದೆರ್‌ 14.00 


FF 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌ ಸರ 742 
ಮಸಾವಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.09.2019 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕೆ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಆನುಪಾಸಗೊಳಿಸಲು 


ೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಯಾದಗಿರಿ ವಡಗೇರಾ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ಯಾದಗಿರ ವಡಗೇರಾ ಯಾದಗಿರ ವಿಕ್‌ಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


1 ಯು. ನಾಗರಾಜ 
2. ರಾಮರಡ್ಡಿ 
3. ರಾಹುಲ್‌ ಎಮ್‌. ರಡ್ಡಿ 


ಮುದ್ಧಾಳೆ `ಗಾಮದ ಶೀಮತಿ `ಗಂಗಷ್ಸು ಗಂ. 12.00 
ಭೀಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 182/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ 

ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ನಾಯ್ಕಲ್‌ ಗೃಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಚನ್ನಮ್ಮ ಗಂ. 
ಸಾಯಬಣ್ಣ ಅನಕಸೂಗೂರ . ಸರ್ವೆ ನಂ. 
777 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 


ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕಸಂ: ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು'ಮೊತ್ತ್ಗ `'ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ`ಧಾಗವಹಸಿದೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಸಿದ ೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
6 pi 8 9 


TT ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹಂತ ಷರಾ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


1 2 3 il 12 13 14 
TT ಯಾದಗಿರ ವಡಗೇರಾ ಯಾದಗಿರ ಮಾಚನೊರ `ಗೃಡುದ'`ಶ್ರೀ.`ತಷ್ಮರಡ್ಡ ತಂ. R 7.22 0.00 — - ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಔಕಾತ್ಳಡೆಕಾಗಿಡೆ 
ಭೀಮಶಪ್ಪ್ತ . ಸರ್ವೆ ನಂ. 141 ಹಾಗೂ ್ಯ ಸ್ರ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 3. ಸಂಗನಗೌಡ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ದ ಒದಗಿಸುವುದು. 
1099 | ಯಾದಗಿರಿ ವಡಗೇರಾ ಯಾದಗಿರಿ ೋಳೆದೆಡಗಿ ಗ್ಲಮೆದೆ ಶ್ರೀ. ಲಿಂಗಪ್ರೆ ತೆಂ. 8.00 1. ಮೆಹ್ಮದ ಪಟೀಲ 6.45 0.00 ದಾ = 
ಹಣಮಂತ ಸರ್ವೆ ಪಂ. 167/2 ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ pa ಪರಮಣ್ಣ 
ತಂ. ಹಣಮಂತ ಸರ್ವೆ ನಂ. 167/2 ಶ್ರೀ. 3. ಸಂಗನಗೌಡ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
100 | “czdN0 ವಡಗೇರಾ ಯಾದಗಿರಿ ಯು . ತಿಪಣ್ಣ ತೆಂ. ಮ್ರ 6.50 b ಉಮೇಶ ಎನ್‌. ರಡ್ಡಿ 5.40 0.00 — ಕರಾರು ಒಪ್ಪೆಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
5. ಮಹ್ಮದ ಪಟೇಲ 
. ಶರಣಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ 
rary ಯಾರೆಗಿರಿ ವೆಡಗೇರಾ ಯಾದಗಿರಿ ಹಾಲಗೇರಾ ಗೃಮದೆ ಶ್ರೀಮತಿ. ಮ್ಮ ತಂ. | ಉಮೇಶೆ ಎನ್‌. ರೆಡ್ಡಿ 7.50 0.00 - - ಕರಾರು`ಒಪ್ಪಂಡ`ಮಾಡಕೊಳ್ಳದೇಕಾಗಿ 
ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 66 ಹಾಗೂ ಇತರರ 4 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ A 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. . ರಮೇಶ ಬಿ ಪವಾರ 
5. ಮಹ್ಮದ ಪಟೇಲ 
. ಶರಣಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ 
1102 ಯಾದಗಿರಿ | ಗುರಮಿಠಕಲ್‌ ಗುರಮಿಠೆಕಲ್‌ ಕ ತ ರಸ್ಟೆಯ ಕ್ರ 150.00 W ತ 167.04 0.00 ೦ಡರ್‌ ಪ್ರ್‌ಯಿ ಯಲ್ಲಿದೆ 
ಚನ್ನನಗೌಡ 
. ಧನಸಿಂಗ್‌ ಖೀರು ರಾಠೋಡ 
. ಗುದ್ದಡಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 
. ರವಿಶಂಕರ ಆರ್‌. ಆಂದ್ರಾಳ 
. ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ದೇಶಾಯಿ 
. ವಾಯ್‌.ಎಲ್‌. ಬಳ್ಳುಂಡಗಿ 
103 | cdo ವೆಡಗೇರಾ ಯಾದಗಿರಿ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ R 9.00 8.44 0.00 ಂಡರ್‌ ಪ್ರಯೆಯೆಳ್ಸಿದೆ. 
ಮರೆಪ್ಪ. ಸರ್ವೆ ನಂ. 59 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
1104 ಯಾದಗಿರಿ . ಮಹಾದೇವಿ ಗಂ. 0.00 ೦ಡರ್‌ ಕ 
ಸಂ. 95 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
105 ಯಾದೆಗಿರ ಶ್ರ. ಬಾಲಪ್ರ'ತಂ`ಪಕಪ್ಪೆ 0.00 ಂಡರ್‌ ಕರೆಯಚೇಕಾಗಿದ್‌ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 35 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
1106 ಯಾದಗಿರ ಟೊಣ್ಣೂರ ಗಮದ ಶೀ ಅಂನಪ್ಪ ತಂ. 'ಮರೆಪ್ತೆ 


ಸ್ತ 
ಸರೆ ನಂ. 7% ಹಾಗೂ ಇತರರ 

ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌ ಭ್ರ ಒದಗಿಸುವುದು. 


. ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಎಲ್‌. ಬಿರಾಳ 
. ಸೋಮಶೇಖರ ಹೊಸಮನಿ 
. ಜೀತಾಲಾಲ್‌ 


0.00 ಕರಾರು`ಒಪ್ಪಂದ`ಪಾಡಕೂಕ್ಳಡೇಕಾಗಿಡ 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ ಹೆಸೆರು 


7 3 py poe Kn 3 
ಟಔಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ' ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದೆ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮೆಗಾರಿಹಯ ಹಂತ 


I 2 4 6 8 

107 ಯಾದಿ ನಿಶೇಷಘಡಕ ಯೋಜನೆ ಜೀರನೊರು ಷಡ ಕುಪ್ಪಂ. 1 ದೌಷೆಂಡ್ರನಾಟಕಾರ 
ನಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 146, ಹಾಗೂ ಇತರರ 2. ರಮೇಶ ಬಿ. ಪವಾರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 3. ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಎಲ್‌. ಬಿರಾಳ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 4. ಸೋಮಶೇಖರ ಹೊಸಮನಿ 

5. ಜೀತಾಲಾಲ್‌ 
ಯಾದಗಿರಿ ಯಾಗದ ಘಟಕ ಹೋಜನೆ ಕಾಣಗುಂಔ ಷೆಡ್‌ ಶೀಷತಿ-ಅಷ್ಟಷ್ಟ ತಾ: = ಜ್‌ 
ಶರಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 402 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಳಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ದಗಿಸುವುದು. 
ವಡಗೇರಾ ಹಾದಗರ ವಶ್‌ಷ್‌ಫರ್‌ ಹ್‌ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 369/9 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

M0 | ood | ವಡಗೇರಾ ಯಾದಗಿರ ಜನೆ ಗೃಿಮೆದೆ ಶೇ. ಸಿದ್ದೆಶಂಗಪ್ತ ತಂ. 1. ತರಣಪ್ಪ ಡೇಷೆಂದ ನಾಟಿಕಾ। 
ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 29/5 ಹಾಗೂ ಇತರರ 2. ದೇವೆಂದಪ್ಪ ಮು: ಶಹಾಪೂರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

mi | adnd | ocho ಯಾದಗಿರಿ ಇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಯಾದಗಿರ `ಬಿ.”'ಗಮೆದೆ ಕ ಅಕ್ಕಾ ತರ. ಶಂಕರ 


ಚಂದು ಜಾದವ ಸರ್ವೆ ನಂ. 538, ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ 
ತಂ. ಭೀಮಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 547, ಶೀ. ರಾಮು 
ತಂ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 447/ಇ, ಪ್ರೀ. 
ಗೋಪ್ಯಾ ತಂ. ರೇಡ್ಯಾ ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
543/ಇ, ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 

ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹುರಸೆಗುಂಔ ಗಮದ ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣಸಿದ್ದೆಪ್ಪೆ ತೆಂ. 
ನಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 54, ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಯಾದಗಿರಿ ಸ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಇಜಗಾ ಗೃಮೆದೆ ಶ್ರೀ 'ಹಣಮೌಂತ'ತಂ-ನಂಗಪ್ತ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 7, ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


2. ವಾಯ್‌.ಬಿ. ರಾಠೋಡ 


1. ಪರೆಮಣ್ಣ 
2. ಶಿವಾನಂದರಡ್ಡಿ 
3. ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ದೊರೆ 
4. ಸಂಗನಗೌಡ 
5. ಹೂವಣ್ಣ 
6. ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ 

7. ಮಲ್ಲಾರಡ್ಡಿ ಸಿ. ಪಾಟೀಲ 


§ | 


ಯಾದಗೀರ ಯಾದೆಗೀರೆ 


L_ 


ಭೀಮರಾಯ ಸರ್ವೆ ಪಂ. 189/೮6 ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


MEN ಯಾದಗೀರ | ಯಾದಗೀರ ಸೋಜನೆ ಇಬಾಹಿಂಪೊರು ತಾಂಡದ ಸುಭಾಶ ತಂ. 1 ರಾಜಕುಮಾರ.3:ಆಂದೇನೆ ರಾಜಕುಮಾರೆ3.3ಂಡೇ 10.91 
ಗೋಲನಾಯಕ್‌ ಸರ್ವೆ ನಂ. 280, ಹಾಗೂ pI ಪರಮಣ್ಣ ಜಿ/22 ದೋರಹನಳ್ಳಿ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 3. ಖಾಸೀಮಸಾಬ ತಾ:ಶಹಾಪೂರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 4. ಶಿವಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಜಿ:ಯಾದಗಿರಿ 
5. ಹೂವಣ್ಣ 
6. ಭೀಮಾಶಂಕರ 
Ti ಷಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಪೆಡೆಗಿಮುದಾ ಗಾವುದ ಶ್ರೀ ಬಸೆಪೆರಾಜ'ತಂ. ತಬಿ'ಪೆವಾರೆ ರಕಷೇತ್‌ವ'ಪವಾರ 


ಸಂ.5/1/387 ಗಾಂಧಿ 
ನಗರ ಸ್ಟೇಶನ ಏರಿಯಾ 
ಯಾದಗಿರಿ 


ಗಾಳ್ಗಡೆಕಾಗಿದ. 


RIES 


ಇಂಡಿದ — 


4.59 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ। — 


¥ 


ರಡರ್‌ ಆಂಗೇಕಾರವಾದ ] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಷೆಷ್ಚೆ 


ಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಂಡರ್‌ನಳ್ಲಿ`ಭಾಗವಹಿಸಿದ % ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಹೆಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ: 
3 [ [] [) 10 | [p 13 14 
ಯಾದಗಿರ] ಯೌಾಡೆಗರ ಇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಷ್ಯತುಷಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ``ಹಳ್ಳಪ್ಪ ತಂ: ಕಷಶನಪವಾರ 1 ರಮೇಶಬಿಪವಾ 8:00 8.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ - 
ನಾಗಯ್ಯ ವಡ್ಡರ್‌ ಸರ್ವೆ ನಂ. 214 ಹಾಗೂ - ಸಾಬಣ್ಣ ಸಂ.5/1/387 ಗಾಂಧಿ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ . ಸಾಬಣ್ಣ ನಗರ ಸ್ಟೇಶನ ಏರಿಯಾ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ಯಾದಗಿರಿ 
ಯಾದಗೀರ ಯಾದಗರೆ ಅಚ್ಛಿತಷಕಾರ'ಗ್ರಾಪುಡ ಕಮತಿ `ಮರೆಷ್ಠ ಡೆ ಸಂಗನಗೌಡ ಪೊಸ್ಟ್‌ 7.04 359 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ - 
ಗಂ. ನಿಂಗಪ್ಪ ಹರಿಜನ್‌ . ಸರ್ವೆ ನಂ. ಸೌ :ಜೋಳದಡಗಿ 
167,149 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಾ:ಶಹಾಪೂರ 
ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಜಿ:ಯಾದಗಿರ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಯಾದ ಅಚ್ಛೆ ತುಮಕೂರ P ವ ಸಂಗನಗೌಡ ಖಾನಿಂಸಾಬ'ಮಕೌಸಂ1- 430 429 | Anrnoಡದ - 
ತಂ. ಬಸವಂತಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 162 ಹಾ . ಸಾಬಣ್ಣಿ 97/1 ಪೋಸ್ಟ್‌ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ . ಸೋಮರೆಡ್ಡಿ ಶಿ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. . ಖಾಸಿಂಸಾಬ ತಾ:ಶಹಾಪುರ ಜಿ:ಯಾದಗಿರಿ 
ಯಾದಗ ಯಾದಗೀರ ಕಾಣಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮರಾಯ ತಂ. ;ರಮೇಶ'ವ.ಪವಾರೆ ಇಶೆ:ಬಿ.ಪವಾರ 9.63 9.63 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಂದಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 381 ಹಾಗೂ ಇತರರ 2. ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ i0.5/1/387 mop 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ . ಸಾಬಣ್ಣ ಸ್ಟೇಶನ ಏರಿಯಾ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಯಾದಗಿರ] ಹೌದೆಗಿ ಪಕಾಷ ಘಟಕ್‌ ಯೋಜನೆ ಇಟಗ ಎಸ್‌. ಗಾಮದ ಶ್ರೀನಾಗೇಂದ್ರ ತೆಂ. ಸಂಗನಗೌಡ 960 760 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ದೇವಪ್ಪ . ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂ. ಹಣಮಂತ ಸರೆ . ಪರಮಣ್ಣ ಪೋಸ್ಟ್‌ :ಜೋಳದಡಗಿ 
ನಂ. 5 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ . ಶಿಷಾನಂದರಡ್ಡಿ ತಾ:ಶಹಾಪೂರ 
ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ . ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ದೊರೆ ಜಿ:ಯಾದಗಿರಿ 
ಒದಗಿಸುವುದು. . ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ 
. ಮಲ್ಲಾರಡ್ಡಿ ಸಿ. ಪಾಟೀಲ 
. ಹೂವಣ್ಣ 
ಯಾಡಗೇರೆ ಪತಾಷ ಘಟಕ್‌ ಯೋಜನೆ ಅಸರಂ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಾಟುರಾಷ್‌ ತಂ.  ಹುಸೇನೆಬಾಷಾ ಸೌನೆಭಾಷಾ ಪೋಸ್ಟ; 486 4.86 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔ 
ಹುಲಗಪ್ಪ , ಸರ್ವೆ ನಂ. 167,149 ಹಾಗೂ . ಶಂಕರ ಬಾಬು ಗುಲಸರಂ ತಾ:ಶಹಾಪೂರ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ . ಸಾಬಣ್ಣ ಜಿ:ಯಾದಗಿರಿ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಕಹಾಷಾಕ ಜೆ ಮದ್ಗರಃ ಗ್ರಾಪಡ `ಶ್ರೀ. ಮಾನೆಸಿಂಗ್‌ ತಂದೆ ಮಾನಪ್ಪ” ನಪ್ರ” 29.11 27 | SrrrAoಡd 
ಬದ್ಗುಸಿಂಗ್‌ ಚವ್ಹಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 452 ತೆರೆದ . ವೈಬಿ. ರಾಶೋಡ ಪೋ:ಕಕ್ಕೇರಾ 
ಭಾವಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ ಮಾಡುವುದು . ವೆಂಕಟೇಶ ಜಿ. ಗುರಸಣಗಿ ತಾ:ಶೋರಾಪೂರ 
ಜಿ:ಯಾದಗಿರಿ 
ಕಹಾಪಾರ ಪಕಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜ ಸಕ್‌ರಾ`'ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭೀಮಬಾಯಿ ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಹಣಮೆಂತಪ್ತೆ 8.96 896 - ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಗಂಡ ತುಕಾರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ. 162 ಹಳ್ಳದಿಂದ . ರಂಗಣ್ಣ ಬಿ. ಗುಜ್ಕಲ್‌ ಪೋ:ಹೊಸಕೇರಾ 
ಪೈಪ್‌ಲೈನ ಮಾಡುವುದು . ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಾ:ಶಹಾಪೂರ 
. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಿ:ಯಾದಗಿರಿ 
. ಶರಣಪ್ಪ 
. ಸಂಜೀವ ಕೆ ಜಾಧವ 
. ಮೇಟಿ ಪಾಟೀಲ ಎನ್‌. ಜಿ. 
ಕಹಾಪೊಕೆ ವಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಸಗನೂರ ಗ್ರಾಪಡ 1) 5: ಕರಣಪ್ಪ ತೆಂಡೆ ಮಾನ ಮಾನಪ್ಪ 18.39 000 | Zeros - 


ಮುತ್ತಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 673 (2) ಶೀಮತಿ. 
ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 673 (4) 
ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಬಾಲಾಪ್ರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 67/3 
(4) ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ರ ಸರೆ ನಂ. 


67/3, (5) ಆಂಬಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಳ್ಳೆಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 


67 ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ ಮಾಡುವುದು 


. ರಂಗಣ್ಣ ಬಿ. ಗುಜ್ಯಲ್‌ ಸಂ.6/177.ಬಾದ್ಯಾಪೂರ 
. ಚೆಂದ್ರಶೇಖರ ತಾ:ಶೋರಾಪೂರ 
. ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ದೊರೆ ಜಿ:ಯಾದಗಿರಿ 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಷ ಧಾಗವಹಸಡ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚ ಸರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
[ 2 6 7 8 1 Ti 1 
r 125 | ಯಾದಗಿರಿ ಮಂಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದೆ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿನಿರ್ಮಾಣ. 100.00 . ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 110.65 110.65 | ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ 
. ಧನಸಿಂಗ್‌ ಕೆ. ರಾಠೋಡ ಪೇಠಅಮ್ಮಾಪೂರ 
ತಾ:ಶೋರಾಪೂರ 
6] eons ಸಾರ) ಸಾವರ ಇವೃಪ್ರ ನ್‌ ಮಾನಷ್ಟ 74 780 ಸವಮ § 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 100 ತೆರೆದ ಭಾವಿಗೆ ಸಿ ಚೆಟ್ಟಪ್‌ _ 
ನ ಮಾಡುವುದು 3. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 
4. ರಮೇಶ ಬಿ. ಪವಾರ 
5. ಗರುರಾಜ 
6. ಖಾಸಿಂಸಾಬ 
7. ಶರಣಪ್ಪ 
8. ಸಂಜೀವ ಕೆ ಜಾಧವ 
9. ರಂಗಣ್ಣ ಬಿ. 
10 ಮೇಟಿ ಪಾಟೀಲ ಎನ್‌.ಜಿ. 
1. ಪಾಯ್‌.ಬಿ. ರಾಠೋಡ 
127 sar ಸಾರಷಾಕ] ಶಹಾಪೊರ ಗಿರಿಜನ ಉಪವನ ನಿವೊರ `'ಗಾಮಡ್‌ ಕಮತ `ಬಸ್ತವ್ನ ಗಂಡ 10.00 ಕ್ಷಣ 6.34 6.34 
ಭಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 163 ತೆರೆದ ಭಾವಿಗೆ 2. ವೆಂಕಟೇಶ ಜಿ ಗುರಸಣಗಿ 
ಪೈಪ್‌ಲೈನ ಮಾಡುವುದು 3. ಮಲ್ಲಣ್ಣ 
4. ಖಾಸಿಂ ಸಾಬ 
5. ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ದೊರೆ 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಕರಡಕಲ್‌' 'ಗಾಮದ `ಶ್ರೀಷು3'ಪ್ಯಾನಷ್ನ ಗಂಡ 10.00 735 58ರ 
ಹುಲಗಪ್ಪ ನಾರಾಯಣಪೂರ್ರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 56/5 ಭೀಮಣ್ಣ 
ತೆರೆದ ಭಾವಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ ಮಾಡುವುದು ರ್ವತರಡ್ಡಿ 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನ್‌ ಅನೆಪೊರೌ `ನಣೆಕಟ್ಟನಂದ `ಯಾಡಪಕ್ಷ್‌ಾರು 50.00 ನ 3588 0.00 ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಸಕಕ § 
ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮಿಥುನ ಡೊಳ್ಳೆ ಮು: ಆನಪೂರ 
. ಸುಭಾಷಚಂದ್ರ 
. ಗೋಪಾಲ ಬಿಚಾಸ್ಪೂರ 
. ಸಾಬಣ್ಣ 
150 | “and ಗಿರಿಜನ ಉಪೆಯೋನಕೆ ಮೆಲ್ದಾರ ಷಡ ಸರ್‌ 047, 106 15.00 0.00 0.00 - - ಂಡೆರ್‌ ಕರೆಯಪೆಣಾಗಿಡ್‌ | 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
7 ಗಿರಿಷ8ೌಉಪಹಯೋವನೆ ಡಿಗಿಮೆದ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ 5೯" ಮಾನಪ್ಪ ತಂಡ 8.00 : ರಮೇಶ್‌ಐ`ಪವಾರ ೀಶೆ.ಬಿಪೆವಾರಕ 6.46 0.00 = - ಕರಾರೆ`ಎಪ್ಪೂರ ಮಾರಕ ದಾಗಿದೆ 
ದಂಡಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 179 ಮತ್ತು ಇತರರ . ಪರಮಣ್ಣ ನೆಂ.5//387 ಗಾಂಧಿ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ 3. ಶರಣಪ್ಪ ನಗರ ಸ್ಟೇಶನ ಏರಿಯಾ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. LR ರೈನಪಟೇಲ ಯಾದಗಿರಿ 
5. ಮಲ್ಲಯ್ಯ 
6. ರಾಹುಲ್‌ ಎಮ್‌. ರದ್ದಿ 
137 ಯಾದಗೀರ] `ಯೌಾಡೆಗರಗರವನ ಉಪಯೋಜನ ಠಾಣಾಗುಂರಗಾಮದ ಕ ತರಣಷ್ಠ ತಂಡ 8.00 . ಯಮುನಪ್ಪ ಮೆಸಪ್ಪ 718 0.00 ವ ನ "| 


ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಗಮಕ್ಕಳ್ಳ ಸರ್ವೆ ನಂ 367 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


- ರಂಗಣ್ಣ ಬಿ. ವಜ್ಜಲ್‌ 
_ ಯಂಕಣ್ಣ 


: ಯಾದಗಿರಿ 


[3d 


36 


ಕಾಮಗಾರಿಯೆ'ಹೆಸೆರು 


ಅಂದಾಜು ಮೂತ್ತ 


ಪಂಡರನನ್ಸಧಾಗವಜದ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


೦ಡೆರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


GU 


PN ey | 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನ 


6 8 9 
ಎಮ್‌ `ಹೊಸಸ್ಳ'ಗ್ರಾಮಡ 5 ಯಂಕಪ್ಪ ತಂಡೆ 1 ಪೆರಮಣ್ಣ ಪರಮಣ್ಣ 
ಭೀಮಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 195/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ 2. ಬಾಪುಗೌಡ ಮು: ಶಹಾಪೂರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 3. ಶರಣಪ್ಪ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 4. ರೈಯನಪಟೇಲ್‌ 

5. ಭೀಮರಡ್ಡಿ 
6. ಮಲ್ಲಯ್ಯ 


ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ನಾನವಾಸಷ್ಸ್‌ ಸ್ರಾವದ ಾಷಕ ಕಷವ್ಮಗಂಡ 
ಹಣಮಂತ ಸರ್ವೆ ನಂ 50 ಮತ್ತು ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ನಡೊರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಗರಾಜ ತಂಧ 

ಭೀಮಶಾಪ್ರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 126 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನಣ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಅನ್ನಾರ ಗ್ರಾಷಡೆ ಶೀ `ರಮೇಶತಂಡೆ`ರಂಗಪ್ಪೆ 
ನಾಯಕ ಸರೆ ನಂ 31 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಇಬ್ರಾಹಿಂಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವಪ್ಪ ತಂದ 
ಸಾಯಬಣ್ಣ ನಾಗಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವೆ ನಂ 378 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ 
ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಕುರಿಹಾಳ'ಗ್ರಾಮದೆ'`ಶ್ರೀಮತಿ`ಸಾಬಮ್ಮೆ ಗಂಡೆ 
ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 172/24, ಶ್ರೀ 
ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
127/7, ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಬಯ್ಯ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 133/6 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಸದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗ್‌ ಗ್‌ 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


. ಶಿವಾನಂದರಡ್ಡಿ 
. ಯು. ನಾಗರಾಜು 
. ಸಾಬಣ್ಣ 

ಣ 


. ಶರಣಬಸಪ್ಪ 
k ಶಿವಾನಂದರಡ್ಡಿ 
. ಯು. ನಾಗರಾಜು 


. ಖಾಸಿಂಸಾಬ 
. ಯು. ನಾಗರಾಜು 
. ಸಾಬಣ್ಣ 
. ಶಿವಾನಂದರಡ್ಡಿ 

. ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯಕ 


 ಭಯಿಲಷು 
. ರಾಘವೇಂದ್ರ 
. ಭೀಮಾಶಂಕರ 
. ಶಿವಾನಂದರಡ್ಡಿ 
. ಯು.ನಾಗರಾಜು 
. ಸಂಗನಗೌಡ 


ಸ ರಾಘವೇಂದ್ರ 
. ಭೀಮಾಶಂಕರ 
. ಶಿವಾನಂದರಡ್ಡಿ 
. ಯು.ನಾಗರಾಜು 
. ಸಂಗನಗೌಡ 


ದರಕರ್‌ `ಗ್ರಾಷುದ 3೯ ಮಲ್ಲಮ್ಮೆ''ಗಂಡೆ 
ಹಣಮಂತ ನರಿಬೋಳ ಸರ್ವೆ ನಂ 50 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ 
ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


1 ರಷೇಶ ಬಪಪಾರ 
. ಖಾಸಿಂಸಾಬ 
. ಯು. ನಾಗರಾಜು 


CE 


. ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯಕ 


ಸಾಬಣ್ಣ 
ಶಿವಾನಂದರಡ್ಡಿ 


ನಗರ ಸ್ಟೇಶನ ಏರಿಯಾ 
ಯಾದಗಿರಿ 


ಹ 


ಮು: ಯಾದಗಿರಿ 


0.00 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ: 
¥ — ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಕಾಕ್ಳದೇಕಾಗಿದೆ 


| 


ವೆಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ`ಹೆಂತೆ 


ಷರಾ 


0.00 — ಜ್‌ 


ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಜೇಕಾಗಿದೆ 


ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂ ಡಿಕೂ ಳ್ಳಬೀಕಾಗಿ 


0.00 — ಈ 


0.00 - ನ್‌ 


ಎ 


ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಜೇಕಾಗಿದೆ 


ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂಡ'ಮಾಡಕಾ ಬೇಕಾ 


| 5,೦. "ಜಃ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆತ 


1G 
ಇ 

pt 
pa 
£ 
ty 
pl 


ಟೆಂಡರ್‌ ತಂಗಿಣಾರವಾದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು'ಮೊತ್ತ `'ಟಂಡರನ್ಸ'ಭಾಗವಹನದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


[ 7 3 4 [) 7 § [ 
1a | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪಾ ಯಾದಗೀರ ಗಿರಿಜನ ಉಪೆಯೋಜಕ್‌ ಪರಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮರ್‌ ಕ ಬಂಡಪ್ಪ ತಕ್‌ 800 0.00 | 
ರಾಮಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ 81 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
m7 | odd | ಶಹಾಪಾರ ಯಾದಗೀರ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಣರ ಗ್ರಾಮದ `ಶ್ರೀ `ಆಂಡೇಕ್‌ತಂಡೆ 70.00 0.00 
ವು ರಾಯ್ಯಪ್ಪ. ಸಾ।- ಟೋಣುರ- ಸರ್ವೆ. ನಂ. 228, 
230, 290 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
| ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
| ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
N47 ಮಾಗಿರ್‌ | ಶಹಾಮಾರ | ಹಾಡ್‌ ಗಿರಿಜನ ಉಾಪಯೊನ 8 ನವ್ರಾನಂಪಾರ ಮರ ನ ವರಹ 1500 | ರಾಜಕುವಾರಪು ನಂದೇ 708 0.00 


ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಸರ್ವೆ ನಂ. 56 ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


2. ಶರಣಬಸವರಾಜಪ್ರ 
3. ಶಿವಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ 
4. ರಾಘವೇಂದ್ರ 

5. ಯು.ನಾಗರಾಜ 


ಜಿ/22 ದೋರಹನಲ್ಳಿ 
ತಾ:ಶಹಾಪೂರ 
ಜಿ:ಯಾದಗಿರಿ 


MTSE SETS SANT — ET SISA SES REET RSF 505 505 

[ಯಂಕಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 140 ಹಾಗೂ ಇತರರ 

ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 

ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

45 | odd | Jaa ಯಾದಗೀರ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ `ಚೆ'ಗ್ರಾಮುದ ಶೀ. ಸಾಬಣ್ಣ ತಂಡ 1 ಸುಭಾಷ, ಹಣಮಂತಾಯೆ, 9.9 0.00 ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮೌಡಿಕೊಳ್ಳರ್ಟ್‌ಗಿಡೆ 
ಲಚಮಪ್ರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 63 ಹಾಗೂ ಇತರರ 2. ಶ್ರೀಶೈಲ್‌, 
| ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈೆನ್‌ ಮೂಲಕ 3. ಬಾಬುರಾವ 

ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 4. ಹುಸೇನಬಾಪಾ, 
5. ಮೋಹಿನೋದ್ದೀನ್‌, 
6. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, 
7. ಚಂದ್ರಾರಡ್ಡಿ, 
8. ಪರಮಣ್ಣ, 
9. ರಾಜಾ ಮೋಹಿನೊದ್ಬೀನ್‌, 
10. ಚಂದಕಾಂತ, 
1]. ಖಾಸಿಂಗಸಾಬ, 
12. ಶರಣಪ್ಪ, 
13. ಮಲ್ಲಯ್ಯ, 
14. ಶಂಶೇರ್‌ ಅಲಿ, 
15. ಮನೋಹರ, 
16. ಶಿವಾನಂದರಡ್ಡಿ 

ಯಾದಗೀರ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಪರಾಕ್‌ ಗಾದೀ ಯಂತ ತಾಂಡೆ 1 ಚಂಡಕೇಖರ ಪಾಟಲ ಖಾಸಿಂಸಾಬ ಮೌನಂ 819 0.00 - - 

ಗಾಳಪ್ರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45 ಹಾಗೂ ಇತರರ 2. ಶಿವಾನಂದರಡ್ಡಿ, 

ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 3. ಖಾಸಿಂಸಾಬ, 

ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 4. ಯು. ನಾಗರಾಜು, ತಾ:ಶಹಾಪುರ ಜಿ:ಯಾದಗಿರಿ 
5. ಬಸವರಾಜ, 
6. ಸಂಗನಗೌಡ 

ಯಾದಗೀರ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಸಾರ 'ಗ್ರಾಪುದ `ಶ್ರೀ `ಹೌಂಪ್ಪ`ತಂಡ್‌ 1 ಚಂದಕೇಖಿಕ ಪಾಟೀಲ ಖಾಸಿಂಸಾಬ ಮಕೆಂ- 910 0.00 -— - 


ಹಣಮಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 28 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


2. ಶಿವಾನಂದರಡಿ, 
3. ಖಾಸಿಂಸಾಬ, 
4. ಯು. ನಾಗರಾಜು, 
5. ಬಸವರಾಜ, 

6. ಸಂಗನಗೌಡ 


97 ಪೋಸ್ಟ್‌ : 
ಹತ್ತಿಗೂಡುರ ತಾ: 
ಶಹಾಪುರ ಜಿ:ಯಾದಗಿರಿ 


ಕ್ರಸಂ ಜಿಕ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತೆ ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `'ಟಂಡರನಲ್ಲಿ' ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದೆ ತ್ರಿಗ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚೆ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಹೆಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 12 13 14 
WIS | ordNo ಶೆಹಾಪೊರೆ ಯಾದಗೀರ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಗಾಡೊರು`ಗಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ತೆಂಡೆ 10,00 - — 0.00 0.00 — 

ಭೀಮಶಾಪ್ತ ನಾಟಿಕಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 126 

ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ 

ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಒದಗಿಸುವುದು. 
149 | dnd ಶೆಹಾಪೊರ ಯೌರಗೀಕ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಕಳೊರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಆಬೇರಿರಾ ತಂಡೆ 15.00 1. ಭೀಮಣ್ಣ. ಭೀಮಣ್ಣಾ 16.21 0.00 

ರಂಗಯ್ಯ ಗೊಣೂರು ಸರ್ವೆ ನಂ. 228, 230, 2. ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯಕ, ಪೋ:ಕರಡಕಲ್‌ 

290 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 3. ಭೀಮಾಶಂಕರ, ತಾ:ಶಹಾಪೂರ 

ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 4. ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ದೊರೆ, ಜಿ:ಯಾದಗಿರ 

ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 5, ಆಂಜನೇಯ, 

6. ವೆಂಕಣ್ಣ 

1150 ಯಾದಗಿರಿ ಫೆ 


| 1151 1 ಯಾದಗಿರಿ 


ಗಿರಿಜನೆ ಉಪಯೋಜನೆ ರಸ್ತಾಪೊರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಜ ತೆಂದೆ ಕೆ 10.00 1. ಮಾನೆಪ್ರ. ಮಾನಪ್ರ 6.54 0.00 — 
ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವಾರ್ಡ ನಂ. 23 ಸರ್ವೆ ನಂ. 105 2. ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ. ಮು:ಸುರಪೂರ 
ತೆರೆದ ಭಾವಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ ಮಾಡುವುದು 3. ಯಲ್ಲಪ್ಪ, 
4, ದೇವೆಂದ್ರ ನಾಟಿಕಾರ, 
5. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, 
6. ಶರಣಪ್ಪ, 
7. ಸಂಜೀವ ಕೆ. ಜಾಧವ, 
8. ಎಮ್‌.ಎನ್‌. ನಾಗರಾಜಗೌಡ 
ನೆ 3 ಇಟಗಾ ಎಸ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ ಗಂಡ 10.00 | f 0.00 - 
ದೇವಿಂದ್ರಪ್ರ ಸರ್ವೆ ನಂ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕೂಂಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ತಂ 10.00 - 0.00 
ಶರಣಪ್ಪ ಡೋಣೆಗೌಡರು ಸರ್ವೆ ನಂ 54 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ 
ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಗಡ್ಗಸೊಗೂರು ಗ್ರಾಮರ್‌ 5೯ ಬಸ್ನಯ್ಕೆ' 3ರ ; ಪೆರಮಣ್ಣ. ಠಿ f [XO ಹ 
ರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 139 ಹಾಗೂ ಇತರರ . ರಮೇಶ ಬಿ. ಪವಾರ, : ಶಹಾ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ § . ಭೀಮಾಶಂಕರ, 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. . ಶರಣಪ್ಪ, 
. ರೈಯನ ಪಟೇಲ, 
. ಅರುಣಕುಮಾರ 
ಬೆಂಡೆಗುಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಶ್ರೀ ಆಯ್ಕೆಪ್ಪ ತೆಂಧೆ 10.00 = 
ನಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 54 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ವಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೀ ಮೈಲಾರಿ`ತಂಡ್‌ 8.00 - pl 


152 | ಯಾದಗಿರಿ 


1153 ಯಾದಗಿರಿ 


STRESS 


1154 ಯಾದಗಿರಿ 


೦ಡರ್‌ ಕರೆಯೆಚಿಕಾಗಿಡ 


55 (odd ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


) 
ಮಾರ್ಥಂಡಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 375, 313 ಹಾಗೂ 


ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


೦ಡರ್‌ ₹ರೆಯಚಕಾಗಿದೆ 


SS 


ರಾಕಾ 


ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


3 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
7 4 4 [3 7 F] p) 7 
re ಸುರಪೂರ ಗಿರಿಜನ ಉಪಷಹೋವಸೆ ಚಿಮಡ್ಡಿ ಗಾಮದೆ ಹತ್ತಿರ ಹಿರೇ 200.00 1. ಬಎನ್‌ ಪೊಪಶಷ್‌್‌ 
ಆಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ನಿರ್ಮಾಣ. 2 ಪಾಟೀಲ 
ತ್ತ, ಮು: ಬುದನೂರ 
4. 
5. ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ಪಾಟೀಲ, 
6. ಸಂಜಯ ಬಿ. ಪವಾರ, 
7. ವಠಕೋಪಾ 
! i157 ಧಾಕ್ಕ 707- ಪಧಾನ ಪಗಾರ ಬೀದರ ಜಿಕ್ಲೆ ಭಾಶೆ ತಪ್ಪಾ ವನ 7 ಶ್ರೀ ಪಕಾಕ ಎಸ್‌ ಸೊಂಜಿ ಸೆಚನ್‌ಕಾ್ತುರ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು ಬಾಂದಾರ [ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಾಂಚ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 2) ಶ್ರೀ ಆರ್‌.ಮಹೆಶ್ವರ ನಾಯ್ದು 
ಬ್ಯಾರೇಜ ಕಂ. ಬ್ರಿಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಮಗಾರಿ 3) ಶೀ ರವಿಂದಕುಮಾದ ಆರ್‌ 
§ ಅಂಡ್ರ್ಯಾಲ 
4) ಶ್ರೀ ಸಚಿನೆ ಕೊಲ್ಲುರ 
5) ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಬಲಿರಾಮ ಮೊರ್ಗೆ 
6) ಶ್ರೀ ಸುರೆಶ ಎಸ್‌ ಕಣಜಿ 
II58 ವೀದರೆ ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ಬಸವಾ MI ಕಾಮಾ - ಶಕಣ'ನಗರ 'ಗ್ರಾಮದಕ್ಲ್‌ಕಖರಣಕರ ) ಶೀ ಆಣ್ಣಾರಾವ ಸಣಮನ ಸ್ರ ಕೊಂಔದಾ ನರ್‌ಬಎ'ನೇಡರಾಗಿಡೆ 
ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ಖೂಬಾ 
3) ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಖೂಬಾ 
4) ಶ್ರೀ ಕೊಂಡಿಬಾ 
5) ಶ್ರೀ ಮಾಣೆ ಸುನೀಲ ಕುಮಾ 
6) ಶ್ರೀ ಪಕಾಶ 
ಸೂಂಜಿ 
7) ಶ್ರೀ ಶಂಕರ 
To &ಡರೆ ಬಸೆಷೆಕಲ್ಕಾಣ ಬಸವಕಲ್ದಾಣ ' |4702-ಪಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿ-"-|ಜೀದರ ಚಿತೆಯ `ಬಸಪಲ್ಮಾಣಇಾ್ಲಾಕೆ ಗ ಶೀ ಆಣ್ಣಾರಾಷ ಸಣಮನ ಕ್ರೀ ಪಾಶ ಎಸ್‌ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ, ಕಲಖೋರಾ, ಬೆಟಿಬಾಲಕುಂದಾ, 2) ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಖೂಬಾ 
ಸಿರಗಾರಪೂರ, ಪರತಾಪೂರ, 3) ಶೀ ಪ್ರಕಾಶ ಎಸ್‌ ಸೂಂಜಿ 
ನಾರಾಯಣಪೂರ, ಬೆಟಗೇರಾವಾಡಿ ಮನ್ನಲ್ಳಿ, 4)ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ಆರ್‌ ಫುಲೆಕಾರ್‌ 
ಹೀರೇನಾಗಾಂವ, ಮಿರಖಲ್‌ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 
1160 ಬೀಡೆರಕಮಲಕ[ಬಸಪ್ಕಾಣ,ಔರಾಡೆ|172-ಪಧಾನ ಕಾಪುಗಾರಿ-  |ಜೀದರ ಪಳ್ಲಯ ಬೀದರ ತಾಮ್ಲಾಕನೆ 250.00 |) 5 ಆಣ್ಣಾರಾಪ ಸಣಮೆನ ರ್ರಿ ಶಿವರಾಜ ಇರ್‌ ಘೆ § SA 
ಗರ,ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪಾ , ಬೀದರ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುವಿಕರಣಣ ಅಲಿಯಂಬರ, ಬೇಳ್ಳೊರಾ, ಬಾವಗಿ. 2) ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಖೂಬಾ 
ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಾರಕುಂಟಾ, 3) ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಎಸ್‌ ಸೂಂಜಿ 
ಾಾಮಖದಾ sk a a ಷೆ ABs Aire «si ಮಹಾ 
ler | wೀದರ ಬೀದರ ಬೇದೆರ() 14707-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ |ಜೀಡರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ಸೊ 50.00 11) ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಸಿ ಸ್ತೀ ರಾಜಕುಷಾರ್‌ಜೊ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣಣ ಅಯಾಸಪೂರ , ಯಾಕತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 2) ರವೀಂದ್ರ ಹಸನಕರ 
ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಪ್ಯಾಕೇಚ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ) 
1162 ಬೀದರ ಬೀದರ ಬೀದೆರ(ದ) 702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿ- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನೆ ರೇಕುಳಗಿ 50.00 1 ಮಹಮದ ಜಾವೇದೆ ಮೆಹಮೆದ್‌ಜಾವೇದೆ ೧ಂಔಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನವಿಕರಣಣ 2) ಶ್ರೀ ನಾಗಾಯ್ಯ ಸ್ವಾವಿ 
T63 ಬೇಡರ ಹುಮನಾಬಾದ] ಹುಮೆನಾದಾದ |8702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- '|ವೀಡರ ಜಿಕ್ಸ ಹುಮೆನಾಜಾದ ಕಾಲೂಕನೆ 4000 ರೀ ರಾಜಕುಷಾರ ಪ್ಯೊತಿ ಗರ ರಾಜಕುಷಾಕ ಜ್ಯೊತಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣಣ ಫಾತಿಮಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ. 
1164 ಬೀದರ ಹುಮನಾಬಾದೆ] `ಹೌಮೆನಾಜಾದ `|4702-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ" |ನಾಡರ ಡಕ್ಲೆ ಹಮನಾವಾಡ್‌ ತಾಲೂಃನ'ಪ್ತಾ 40.00 |) ಶೀ ಶಷರಾಜ`ರಾಷಣ್ಣಾ 7 ಕೀ ಶಷರಾಜ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣಣ ಗಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಫುಲೇಕರ ರಾಮಣ್ಣಾ ಫುಲೇಕರ 
ಸುಧಾರಣೆ. 
165 ಬೀದರ ಹುಮೆನಾಬಾದೆ |]  ಹುಮೆಣಾಬಾದೆ |4702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮೆಗಾರಿ- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದೆ ತಾಲೂಕಿನೆ 30.00 1) ಶ್ರೀ ಆಣ್ಣಾರಾವ ಸಣಮೆನಿ ಶ್ರೀ ಆಣ್ಣಾರಾವ ಸಣಮೆನಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣಣ 


ಧೂಮ್ಮ್ಗನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ 


ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ. 


TS 


ಕಾಮಗಾರಿಯ `ಹೆಸೆರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ನಂಡರನಫ್ಲ ಭಾಗವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


6 


7 8 


66 


4702-ಪ್ರೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿ- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣಣ 


ಬೀದರ ಕ್ಷ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನೆ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರಗಾ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


35.00 ಶೀ ಬ್ಗ ಶಿವರಾಜ ಎಸ್‌ 
2)ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಅಂಗಡಿ 
3) ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಎಸ್‌ ಸೂಂಜಿ 


4702-ಪ್ರಧಾನೆ ಕಾಮೆಗಾರಿ- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣಣ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕನ ಮೆ ದಕಟ್ಟಿ 
ಹಾಗೂ ಬಾಜೋಳಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು 
ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಾಲು 
ಜಾಧ್ಯ 


4702-ಪ್ರೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿ- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣಣ 


Tos ha 
2)ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಅಂಗಡಿ 
3) ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಎಸ್‌ ಸೂಂಜಿ 
4) ಶ್ರೀ ನಂದಕುಮಾರ ಭಂಗೆ 


ಬೀದರ ಕ್ಷಿ" ಧಾಶ್ಕ ತಾಮಾನ್‌ ಹಪ್‌” 
ಹಾಗೂ ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ) 


4500 | ಶರ ಕೃಷ್ಣಾ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾ ಬಂಡೆಪ್ರಾ 
2)ಶೀ ವೆಂಕಟರಾಮಣ್ಣ ಎನ್‌ 
ಕೌಲಾಡಿ 


472-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿ- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣಣ 


ವಾಡರ ಚಕ್ಲೆಧಾಶ್ಗ`ತಾಲೂಕಣೆ 
ಕೋನಮೇಳಕುಂದಾ ,ತೇಗಂಪೂರ ಹಾಗೂ 
ಮೇಥಿಮೇಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು 
ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ) 


4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿ - 
ಆಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್‌ ಮತು 

[) - 
ಬಾಂದಾರ 


ಬೀದರ ಜಿಳ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಉಜನಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ 


4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿ- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು 
ಬಾಂದಾರ 


ಬಾಡರ ಜಕ್ಷ'ಹುಮನಾಚಾರ`ತಾಲೂಕನೆ 
ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿ- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು 
ಬಾಂದಾರ 


4102-ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ - 
ಆಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು 


ಬಾಂದಾರ 


ಬೀಡರ ಜಕ್ಸೌಬಸವ್‌ಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕನೆ'ಗಿೆಗಿರ 
ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ (ಸೈಟ್‌-2)ಎಡ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನು 
ಪುನರುಜ್ಛೀಪನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಟೆ ಶೀರ್ಸಿ 
ಹಾಗೂ ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ 
ಕಾರಂಜಾ ನಿದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಘಸ್ಸ” 


4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ - 
ಆಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು 
ಬಾಂದಾರ 


ಬೀದರ ಚಕ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕ್‌ ಬಾಳೊರ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಭಾಲ್ಕೆ” 


4702-ಪೆಢಾನ ಕಾಮಗಾರಿ - 
ಆಣೆಕಟ್ಟು. ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು 
ಬಾಂದಾರ 


ಬೀದರ ಜಿಕ್ಷೆ' ಭಾಲ್ಕಿ 'ತಾಲೂಕನೆ'ಹೆಲಸಿತುಗಾಂ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಅಪ್ರೋಚಿನ ಮೇಲ್ಗಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗ 
ಕ್ಷೀಯರೆಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಗೆಟುಗಳನ್ನು 
ಳವಡಿಸುವುದು. 


477 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿ-ವ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳೂ 


ನಾಗರಾಳ ವಿತ ನೇರಾವರ ಯೋಜನೆ 
ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 


50.00 
K] 

3) ಶೀ ರಿಯಾಜ ಅಹ್ಮದ 
100.00 ಗ ಶೀ ಹಣಮೆಂತ್‌ಮೊಭಾ 

2) ಶೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ, 
20.00 
60.00 

2) ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 

3) ಶ್ರೀ ನಾಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ 

4) ಶ್ರೀ ಪಕಾಶ ಸೂಂಜಿ 

5) ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ರಾಠೋಡ 

6) ಮಹಮದ ರಿಯಾಜ ಆಹ್ಮದ 

7) ಮಹಮದ 

ರಿಯಾಜುದ್ದಿನ ಜಿ ಪಟೇಲ 
280.00 ] 

2) ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಖೂಬಾ 

3) ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಎಸ್‌ ಸೂಂಜಿ 
7.00 |) ಶಷೆರಾಜ ಬನೆಳ್ಳಿ 

2) ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ಬಿ 
20.00 
199.00 


ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಖೂಬಾ 


ಭ್‌ತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತೆ ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ'ಹಂ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
| 
`'ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ'] ಪೆಗತಿಯ 
9 10 I 12 13 14 
ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ಬಿ 23.68 23.50 |ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ 
ಕಾರಮುಂಗೆ 
ಶ್ರ ಬನ್ನೆಳ್ಳ ಕಷೆರಾಡ`ಎಸ್‌ 17.80 23153 [2ೋರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
36.41 3414 |Zರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


ಎಲ್‌.ಒ.ಐ ವೀಡಲಾಗಿದ. 


ತಾಮ್ಹಾಪ ಮತಕ್ಷೇತ ತಕ್ಕ ಕಾರ್ಷಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಸರ `ಚಂಡರನನ್ಷ ಧಾಗವಹಸವ ಚಂಡರ್‌ ಆಂಗಣಾರವಾದ ಸ್‌ ಷಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
3 4 3 [3 F3 [7 ಕಮ 
ಬಸೆಷಕಲ್ಮಾಣ ಬಸೆವಕಲ್ಮಾಣ [ನಕಾಷ ಘರ್‌ ಯೋಜನ ಬೀದರ ಜಿಕ್ಲೆ ಬಸವರ್ಮಾಣ ತತವ ಕ್ರಿ ಪಾತ ಎಸ್‌ ಸಂಜಿ § 


ಹಿಪಪ್ಪಗಾ (ಬಾಗ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಿ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ 
ತಂದೆ ಆಣ್ಣೆಪ್ರಾ ನಾಡೆಕರ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 
79 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಆರಚ ಚಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ. . 


2)ಶೀ ರಮೇಶ ರಾಠೋಡ 
3)ಶ್ರೀ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್‌ ಪಾಟೀಲ 


ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಎಸ್‌. ಸೂಂಜಿ 


ಜೀಡಕಚಿತ್ಕ್‌ ಬಸವಾ ಮತದ 
ಹಿಪಪ್ಪಗಾ (ಬಾಗ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಿ ಚಂದಶೇಖರ 
ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ ನಾಡೆಕರ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 
91 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಿ ಆರಚ ಚಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ. . 


10.00 ಶ್ರ ಪಕಾಶ ವಸ್‌. ಸಾಂಜೆ 
2) ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ರಾತೋಡ 
3) ಶ್ರೀ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್‌ ಪಾಟೀಲ 


ರ್ತಿ ಪಾಕ್‌ ವ್‌: 950 _|[ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


950 ಪಾರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


ಬಸವಲ್ಕಾಣ 


ಬೀದರ ಜಿಕ್ಲ ಬಸವರ್ಯಾಣ'ಪತ್ಗತದ 
ಚಿಕನಾಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಿಮತಿ ಇಂದು ಬಾಯಿ 


155 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಿ ಆರಚ ಚಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ. . 


ಗಂಡ ಪೀರಪ್ಪ ಹಿರೆದೊಡ್ಡಿ” ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 


) ಶ್ರೀ ತೌಷೆರಾವ 
2) ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ 
3) ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ಚ್ಯೋತಿ 


ಇಷೆರಾಷೆ 


ಬಸೆವೆಕ್ಯಾಣ ಬೀದರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಪಾಣ`ಮತ ತವ ಗ ಶ್ರೀ ಸುಕೇಶ್‌ ರ್ತಿ ರಮೆತ್‌ರಾಕೋಡ 950 ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ | § 
ರಾಮನಗರ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ. ಕೃಷ್ಣಾ 2)ಶೀ ಪಕಾಶ ಎಸ್‌. ಸೂಂಜಿ 
ತಂದೆ ಗೇ ಇವರ ಸರ್ಮೇ ನಂ. 33 3) ಶೀ ರಮೇಶ ರಾಠೋಡ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲಿ ಆರಚ ಚಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ. . 

ಬಸೆಷಕಲ್ಕಾಣ ಷಟ್‌ ಯೋಜ ಬಸಪಲ್ಮಾಣ'ಮತ್ಗತದ ೧ ಶೀ ತೌಷರಾಪ ಇಷೆರಾವ್‌ 
ಬಗದೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗೌತಮ ತಂದೆ 2) ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ 
ರಾಮಚಂದರ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 16 3) ಶೀ ರಾಜಕುಮಾರ ಜ್ಯೋತಿ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಆರಚ ಚಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ. . 

ಬಸೆಷೆಕಲ್ಮಾಣ ಬೀದರ ಜಿಫ್ಲ "ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ಗತಡ 1) ೯ ರಾಜಕುಮಾರಬಿ _ 
ಮೀರಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ. ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಕಾರಮಂಗೆ 
ನಾಗಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 45 ಪ್ರಕಾಶ ಎಸ್‌. ಸೂಂಜಿ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಆರಚ ಚಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ 3) ಎಮ್‌.ಡಿ ರಫೀಕ ಪಟೇಲ 
ನಿರ್ಮಾಣ. . 

ಬಸವಕ್ಕಾಣ ಜೀದರೆ ಜಿಳ್ಲೆ ಬಸಪಲ್ಯಾಣ ಮತತ ಶೀ ಪಕಾಕ ಎಸ್‌ ಸೊಂಜಿ ಶ್ರೀ ಪಕಾಕ ಎಸ್‌ 
ಮಂಠಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂಜೂವಕುಮಾರ 2) ಶ್ರೀ ಪಶಾಂತ 
ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಖರೆ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 3) ಎಮ ಡಿ ರಫೀಕ ಪಟೇಲ 
224 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಿ ಆರಚ ಚಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ. . 

ಬಸವಕಲ್ಲಾಣ'] `ಬಸವಕ್ಮಾಣ ಬೀದರ ಜಿಕ್ಲ ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ಮತ್ಷ್ನತಡ ) ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಎಸ್‌'ಸಾಂಜಿ ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ 3857 |AerrApod 
ಕೋಹಿನೂರ (ಕೋಹಿನೂರ ನಾಲಾ) ಗ್ರಾಮದ 2) ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ರಾಠೋಡ ಕಾರಮಂಗೆ 
ಶೀ.ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 3) ಎಮ ಡಿ ರಫೀಕ ಪಟೇಲ 
25 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಿ ಆರಚ ಚಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ 4) ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ಬಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. . ಕಾರಮಂಗೆ 
ಬೀದರ ಬೀದರ 


ಬೋಮಸಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಡೆ ಶಿ, `ಪಕಾಶ ತಡೆ 
ಸಿದ್ದಪ್ರಾ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 72 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೋರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುತಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


7) ಎಮ್‌ ಕ ಜಾಷ್‌ದ 7) 
ಬಾಲಾಜಿ ಬೋರವೆಲ್‌ 3) 
ಎಮ್‌ ಡಿ ಫೈಜುದ್ದೀನ 


ರಕ್ಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕ 


ಮ 
ಸ! 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ' ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ವಿಶೇಷ ಯೋವನೆ 


ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಯೆರನಳ್ಳಿ'ಗ್ರಾಮದೆ ಶ್ರೀಮತಿ "ಶಾಂತಮ್ಮಾ 'ಗಂಡೆ 


10 


ಷೆಚ್ಚ 
ಒ 


IW 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹೆಂತೆ ಷರಾ 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


ಪ್ರತ 


12 13 


ರಾಮಣ್ಣಾ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 43 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೋರೆದು, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುತಿಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


7 [] [) 
6.25 ಎಮ್‌ ಔ'ಜಾವೇಡ 2) [ಎಷಮ್‌ಡಿ:ಜಾವೇದೆ 
ಶ್ರೀ ಎಮ್‌ ಶಶಿಕುಮಾರ 3) ಶ್ರೀ 
ರವಿ ಪಿ ಚಿಟ್ಟಾ 


19.32 


19.32 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ। 


ವಿಠಲ್‌ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 102 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೋರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ 
[ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುತಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


4702-ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ 


25 ಎಮ್‌ ಡ`ಜಾವೇದೆ 
25 


) ಎಷ್‌'ಡ'ಜಾಷೇದ 
ಬಾಲಾಜಿ ಬೋರವೆಲ್‌ 3) 


ಲಾಲಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. ಜಮೀವನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೋರೆದು,, ಪಂಪಿಂಗ 

ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುತಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ನಿಕಾಷ ಘಟಕ ಯೋಜ 


ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ 


6.25 ಎಮ್‌ ಡ`ಜಾಷೇದೆ 


ಹಪ್ಪಗಾಂಷ ಗಾನುಡ ಕೀಡ ರತ್ನಮ್ಮಾ ಗಂಡೆ 
ಭವಾನ್ನಿ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 15 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೋರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ 
'ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುತಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾಷರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.10 


6.10 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 


6.10 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


6.10 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 


6.25 


ಕಾಶಪ್ರಾ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 20 ಜಮೀನಲ್ಲಿ 
ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೋರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುತಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನುಸೋಯಾ 6.25 
ಗಂಡ ಮನೋಹರ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 304 

ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೋರೆದು, 

೦ಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುತಿಕರಣ 

ಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಶೀ ಮೋಹನ 
2)ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ಜ್ಯೋತಿ 3)ಶ್ರೀ 


ue 


[3 


ಚ್ರಾರ್ಗಿ ಗಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಂಕಪ್ರಾ ತಂಡ 6.25 
ಸೂರ್ಯಪ್ತಾ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 90 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೋರೆದು, 

ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುತಿಕರಣ 

ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಎಮ್‌ ಡಿ ಫೈಜುದ್ದೀನ 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ 


ಜಾಂಪಡ'ಗಾಮದ'ಶೀಷತ `ಚಂದಮ್ಮಾ ಗಂಡೆ 6.25 
ಸಿದ್ರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೇ ಸಂ. 81 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೋರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ 

ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಭುತಿಕರಣ ಆಳವಡಿಸುವ 

ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


1) ಎಮ್‌ ಡಿ ಜಾವೇ 2) 
ಬಾಲಾಜಿ ಬೋರವೆಲ್‌ 3) 
ಎಮ್‌ ಡಿ ಫೈಜುದ್ಧೀನ 


ಎಮ್‌ ಡಿ ಜಾವೇದ 


6.10 


6.10 


6.10 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 


6.10 |ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


6.10 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 


6.10 


6.10 


ಜಿ | ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆತ್ಸೇತೆ ಕೈಸರ್ಷಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] ``ಟಂಡರ್‌ನಕ್ತಿಧಾಗವೆಹಸದ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ' ಹಂತ ಪೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ] ಪಗತಿಯಿಶೆಡೆ 
2 3 ) [5 F § 12 EN 
ಬೇದರ ಬೀಡ ವೇದರ ವಷರ ಯೋಜನೆ ಜನೆವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ಯ್ಲಾಪ್ರ'ತಾಡ್‌ 6.25 ) ಎಷ್‌ಕ್‌ಜಾವೇದೆ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ 
ಜೀತಪ್ತಾ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 114 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2)ಶ್ರೀ ಎಮ್‌ ಶಶಿಕುಮಾರ 
ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೋರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ 3) ರವಿ ಪಿ ಚಿಟ್ಟಾ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುತಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
05 ಬ್‌ದರ ಬೀದರ ಬವರ ನಿಕಾಷ್‌ ಘರ್‌ ಯೋಜನೆ ಮರಕಲ್‌ ಗಾಮದ ಕಮತ ರಾಜಮ್ಮಾ ಗೆಂಡೆ 625 ಗಎಮ್‌'ಔ`ಜಾಷೇಡ್‌ 75 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ 
ಜಿತಪ್ಲಾ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 119 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎಮ್‌ ಶಶಿಕುಮಾರ 
ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೋರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ 
'ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುತಿಕರಣ ಆಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
we 
1196 ಬೀದರ ಬೀದರ ಬೀದರ ವಿಕ್‌ಷ್‌ ಘಡ್‌ ಯೋಜನೆ ಚಾಂಚೋಳಗ್ರಾಮದ ಕೀ ಆಶತೊಕಕಮಾರ 625 ) ಎಮ್‌ & ಜಾವೇರ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡ್‌ 
ತಂದೆ ದಶರಥ, ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 25 2)ಶೀ ಎಮ್‌ ಶಶಿಕುಮಾರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೋರೆದು, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುತಿಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
07 | ಡರ ಬೀದರ ಬೀದರ LIES NED ದೆ ಕವತ ಸಾನೇತಾ'ಗಂಡೆ 625 ) ಎಮ್‌'ಕ'ಜಾಪೇದ 7) ಎಮ್‌ &ಜಾಷೇದೆ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ದಶರಥ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 86 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಬೋರವೆಲ್‌ 3) 
ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೋರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಎಮ್‌ ಡಿ ಫೈಜುದ್ಧೀನ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುತಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
1108 ಬೀದರ ಬೀಡೆರ ಬೀದರ ಜಿಕ್ಲ"ಬೀಡರ ಮತಕ್ಷತವ ಒಪ್ಪಳಗಾಂ 6.25 |) ಎಮ್‌ ಕ ಫೈಮಾುದ್ಧನ 7 ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ ದ್‌್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ನೀಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ದೇವೀಂದ, ಎಮ್‌ ಡಿ ಚಾವೇದ 3) 
ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 86 ಜಮೀವಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಬೋರವೆಲ್ಸ್‌ 
ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೋರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುತಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
199 | ಬೀಡೆರೆ ಬೀಡೆ ಬೀದರ ನಿಕೌಷ್‌ ಘಡ ಯೋಜನೆ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀಡರ' ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯರನ್ನೆ್ಳಿ 6251) ಎಮ್‌ ಕಜಾಪೇದ ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಚಿನ್ನಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ 2)ಶೀ ಎಮ್‌ ಶಶಿಕುಮಾರ 
ಇವರ ಸರ್ವೇ ಪಂ. 77/4 ಜಮೀವಿನಲ್ಲಿ 3) ರವಿ ಪಿ ಚಿಟ್ಟಾ 
ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೋರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ 
| ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುತಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
20] ಬೇಡರ ಬೀದರ ವೀದರ ನಿಕಾಷ ಘರ ಯೋಜನೆ ಬೀದರ ಜಿಕ್ಲ' ಬೀದರ ಮತಕ್ಷಾತ್ರದ ಆಶಯಂಬಕ 825 ) ಎಮ್‌ ಡ'ಜಾಪೇರ 7 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡೆಡೆ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ 
ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 237 ಜಮೀವಿನಲ್ಲಿ 
ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೋರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುತಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬಾಲಾಜಿ ಬೋರವೆಲ್‌ ಸರ್ವಿಸ 


ಕೈಸಂ ಷಕ್ಳಿ ತಕ್ಷತ್ರೆ ಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು'ಮೊತ್ತ್ಗ `'ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ'ಧಾಗವೆಹಿಸಿದ ೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
1 4 ' [) jj 8 ) 10 pl |p) 13 14 
D0 | dd ದರ) ಕ ಹವ ಪಾದರ ಜಕ್ಸ ನಾರದ ಮತತ 2500 |ಗಎರ್‌ಡ. ಫೈಜದ್ಧನ 7) ಎಮ್‌ ಫೈಡುದ್ಧೇನ 1634 1634  |ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿಡೆ 
ನಿಡವಂಚಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಂಡೆಪ್ರಾ 3) ಶ್ರೀ 
ಪ್ರಭು ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 133 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಿಂಗ ಎಸ್‌.ಪಿ 4) ಶ್ರೀ 
ಮಲ್ಲಿ ಆರಚ ಚಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. . ಕೊಂಡಿಬಾ 5)ಶೀ ಪಕಾಶ 
ಎಸ್‌. ಸೂಂಜಿ 6) ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ s 
ರಾಮಣ್ಣಾ ಫುಲೇಕರ 
7) ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣ ಅಂಗಡಿ 
8) ಶೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕೆ 
INT ಡರ ಪೀದರ ಪ) ಘಟ ಹೋಸೆ ಕ್ಷೇತ 25.00 1) ಶೀ ಕೃಷ್ಣ 2) ಶ್ರೀ |ಶೀ ಕೃಷ್ಣ 16.69 16.69 |Zorrnod 
ನಿಡವಂಚಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪುಂಡಲಿಕ ತಂದೆ ಮಹೇಶ 3) ಶ್ರೀ ರವಿಚಿಟ್ಟ 
ಇವರ ಸರ್ಮೇ ನಂ. 133/2 
MoT] ead ಬೀದರ (ಮೆ) ಶೀಪ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ವೀಡರ ಜಕ್ಲೆ'ಬೀಡಕ ಈ) ಮತ್‌ತೆದೆ 25.00 ಮ್‌.ಡಿ, ಮ್‌.ಡಿ. 16.34 1634 [Zero 
ನಿಡವಂಚಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಘಾಳೆಮ್ಮಾ ಗಂಡ ್ಯ 
ಶಂಕರ ಇವರ ಸರ್ಮೇ ನಂ. 133/3 
ವಿ ನ u £) 
7204 y” ಪಾದಕ ಕಾಪಕ ಕಾಕಕ ಘರ್‌ ಹನಜನೆ 17.28 T7260  |doerAncGd 


ಚಿ ತ ಕ್ಷೇತದ 25.00 
[ಬಂಬಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಾಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಶ್ರೀ 
ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಮತಿ ಫಾಳೆಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಂಕರ ವರ W 
ಸರ್ವೇ ನಂ. 50, ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಿ ಆರಚ 


ಪಾದರ ಈ ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ್‌ ಬೀಡೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದೆರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಕುಂದಾ 6.25 6.10 |ಪೋರ್ಣಗೂೊಂಡಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂಜು, ರವಿ ತಂದೆ ಶಂಕರ 
ಇವರ ಸರ್ಮೇ ನಂ. 80 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಪರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
206 ರಾದ ರಾವ ವಕಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋವನೆ ಬೀದರ ಇಳ್ಳ'ಔರಾಡ ಮತ್ಷಾತದ`ರಾಮಸಿಂ 195.00 ನ ಶಿವರಾಜ ರಾಮಣ್ಣಾ ಘು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಡೆ 


ವಿಕ್‌ಷ್‌ ಘಟಕ" ಯೋಜನೆ 4.04 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 13 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


100.00 
20.00 
20.00 

ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜ ಬೀದರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ಷೀತದ ಅಂಜವಾ 20.00 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ವಿಕೇಷ್‌ ಘಟ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾಶ ಎಸ್‌'ಸೊಂಜಿ 


ಕ 


ಪಕಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 1) ಶ್ರೀ ಮೆಂಜುನಾಥೆ ಅಂಗಡಿ 2) 
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ 3) ಶ್ರೀ 


ಪ್ರಕಾಶ ಎಸ್‌. ಸೂಂಜಿ 
ಥೆ ಆಂಗಡಿ 7) 


ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ 3) ಶ್ರೀ 
ಪ್ರಕಾಶ ಎಸ್‌. ಸೂಂಜಿ 


ಮಂಜುನಾಥ ಅಂಗಡ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (2 ಸಂಖ್ಯೆ) 
ಬಾಡೆರೆ ಜಿ್ಸ'ಧಾಕ್ಕಿ ಮತೆ ಕ್ಷತಡ 
ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ವಿಕಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಅಂಗಡ 


5.00 


2)ಶೀ ಸಿದ್ದೋಧನ 


ಶೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರ ಅಂದಾಜು 'ಪೊತ್ಸ] `'ಸಂಡರ್‌ನಕ್ಷ ಧಾಗವಹಿಸದೆ ಚಂಡರ್‌ ಆಂಗಿಕಾರವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


4 5 6 7 8 9 

ಭಾಶೆ ವಿಶೌ್‌ಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಬೀದರ ಹತ್ತ ಧಾಶ್ಯೆ ಮತ ಕ್ಷತದ ದೆಣ್ನೊರಾ 15.00 ) ಶೀ ಅಮೃತಪ್ಪಾ ಮಾತೆಟ್ಟಿ 2) '|ಶೀ ರವೇಂದೆಕುಮಾರೆ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಶ್ರೀ ಪಕಾಶ ಎಸ್‌. ಸೂಂಜಿ 3) ಶ್ರೀ |ಹಸನಕರ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ವೀಂದಕುಮಾರ ಹಸನಕರ 

ಫಾಲ್ಕೆ ಇಷ ಘರ್‌ ಯಾವನ ಬೀದರ ಷಳ್ಗ್‌ಧಾಶ್ಗ'ಮತ್ಥತದ ಸ್‌ವಾ'ನಗರ 10.00 7 ಶ್ರ ಆಷ್ಮುತಪ್ತಾ ಮಾಠಟ್ಟ 7) [5 ರವೇಂಡಕುಷಾರ ಪೌರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಎಸ್‌. ಸೂಂಜಿ 3) ಶ್ರೀ |ಹಸನಕರ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ರವೀಂದಕುಮಾರ ಹಸನಕರ 

ಭಾಖ್ಯೆ ಸಫರ್‌ ಯೋಜನೆ ಬೀದರ ಜಿಕ್ಗ`ಭಾಶ್ಕ 'ಮತ್ಗತದ ಸಾಹಿಗಾಂವ ಕ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ನಾರವಂಗೆ [ಕೀ ರಾಜಕ ಷಾಕ್‌ ವ ಪೊರ್ಣಗೆಂಡಡೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಂತರ ಭಾರತಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ಕ 2) ಶ್ರೀ ಪಕಾಶ [ಕಾರಮಂಗೆ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಎಸ್‌. ಸೂಂಜಿ 3) ಶ್ರೀ 

ಸಂದುಕುಮಾರ 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ|ಗರಜನ ಷಾನ ಬೀದರ ಜಿಕ" ಏಸವಕ್ಯಾಣ' ಪತ್‌ ಕ್ಷತದ ೧ ಶೀ ಸುಕ 7) ಕ್ರ ಸುರೇಶ 


ಚಿಕನಾಗಾಂವ ಗಾಮದ ಶೀ. ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ 
ಶಂಕರ ಹಣಗೊಜಿ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 146 


ಶೀ ಸದಾನಂದ 3)ಶ್ರೀ 
ಪ್ರಕಾಶ ಎಸ್‌. ಸೂಂಜಿ 4) ಪ್ರೀ 


ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶಿವರಾಜ ರಾಮಣ್ಣಾ ಘುಲೇಕರ 
5) ಎಮ್‌ ಡಿ ರಫೀಕ್‌ 


ಬೀಡರ ಚಕ ಬಸಪ್‌್ಕಾಣ'ಮತ್ಸತದ 
ಸಸ್ತಾಪೂರ ಗಾಮದ ಶೀ. ಭಿಮಶಾ ತಂದೆ 
ಬೀರಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 102 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತದ 
ಬಗದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಚಂದರ ತಂದೆ 
ನಾಮದೇವ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಸರ್ಮೇ ನಂ. 75 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೀ ಪಾಕ ಎಸ್‌ ಸೌಂಜಿ7) | ಪಾಠ ವ್‌ 
ಶ್ರೀ ಸಿ.ಜಿ ಜ್ಯಾಂತೆ 3) ಶ್ರೀ 
ಶಿವರಾಜ ರಾಮಣ್ಣಾ ಘುಲೇಕರ 

4) ಶ್ರೀ ನಾಗಾಯ್ಯ 


ಸ್ವಾಮಿ 


ಬೀದರ ಚಕ್ಷಎಸವರ್ಕಾಣ'ಮತ್ಥತವ 
ಮೀರಚಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಠಲರಾವ 
ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 47 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಯರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಶ್ರೀ. ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ 
ಶಿವರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 77/5 


ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೋರೆದು, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುತಿಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಸೂಂಜಿ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಔದೆ 


ಗ ಶೀ ಕಾಷರಾಷ 7 8 ತೌಷರಾವ 

ರ; ಕೃಷ್ಣ 3 ಶೀ 

ರಾಜಕುಮಾರ 

1) ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ನ 8 ರಾಜಕುಮಾರ ಐ 
ಕಾರಮಂಗೆ 2) |ಕಾರಮಂಗೆ 

ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ 3) ಶೀ 

ಪ್ರಕಾಶ ಎಸ್‌. ಸೂಂಜಿ 4) ಎಮ್‌ 

ಡಿ ರಫೀಕ 

1) ಶ್ರೀ ಶೇಶಿಕುಮಾರ 2) ಎಮ್‌.ಡಿ. ಫೈಜುದ್ದೀನ 
ಎಮ್‌.ಡಿ. ಫೈಜುದ್ಧೀನ 3) ಎಮ್‌ 

ಡಿ ಚಾವೇದ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ನೌಜಾಡೆ'ಗ್ರಾಮದೆ ಕ್ರೀ ಕಸಲ್‌ತಂಡೌನಾಗತೆಟ್ಟ 
ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 166/4ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೋರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುತಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


) ಎಮ್‌ಔ. ಫೈಜುದ್ಧೀನೆ 7) 5 ]ಎಮ್ಮ್‌ಔ: ಫೈಜುದ್ಧೀನೆ 
ಬಾಲಾಜಿ ಬೊರವೆಲ್ಲ 


ಚಾಂಡೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಷ್ಮಾ'ಗಂಡ 
ಜಗನ್ನಾಥ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 126 
[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೋರೆದು, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುತಿಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ನರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 


1) ಎಮ್‌.ಡಿ. ಫೈಜುದ್ದೀನೆ 2) ಕ್ರಿ |[ಎಮ್‌ಡಿ. ಫೈಜುದ್ದೀನೆ 
ಬಾಲಾಜಿ ಬೊರವೆಲ್ಲ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಔಿ 


TT 


ಶಿವರಾಮ” ಇವರ ಸರ್ಮೇ ನಂ. 134/2 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೋರೆದು, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುತಿಕರಣ 


ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಬ್ದ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬಾಲಾಜಿ ಬೊರವೆಲ್ಲ 


ಕ್ಷ ಪಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `'ಟಂಡರ್‌ನೆ್ಲಿ ಭಾಗವೆಹಸಿದ ೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚಿ ನವಾಗಾಾಹ್‌ ತ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
4 6 ih 8 % 13 
ಬೀದರ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಚಷಕೋಡ ಗಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಕಲ ತಂಡೆ 6.25 ಗ) ಎಷ್‌ಔ. 'ಫೈಜುದ್ಧೀನ 2) '|ಎಮ್‌.ಡಿ. ಫೈಜುದ್ಗೀನೆ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 


ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಕನ್ನೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದೆ `ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ್‌ತಂಡ್‌ 
ನಿಮಗೊಂಡ ಇವರ ಸರ್ಮೇ ಸಂ. 17/2 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೋರೆದು, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುತಿಕರಣ 


ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.25 7) ಶ್ರೀ ಎಮ್‌ ಶೇಶಿಕುಷಾರ7) ಶ್ರ ಎಮ್‌ ತೇಶಕುಷಾರೆ 


ಬಾಲಾಜಿ ಬೋರವೆಲ್‌ ಸರ್ವಿಸ 


ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಸೋಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾ ನೆರಸಗೊಂಡ 
ತಂದೆ ದಶರಥ ಇವರ ಸರ್ಮೇ ನಂ. 97 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೋರೆದು, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುತಿಕರಣ 


ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.25 1) ಶ್ರೀ ಎಮ್‌ ಶೇಶಿಕುಮಾರ 
2) ಬಾಲಾಜಿ ಬೋರವೆಲ್‌ ಸರ್ವಿಸ 


ನೇಡ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಫತ್ತಪೊರ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರೀ ಅರ್ಜುನೌತಂಡ್‌ 
ನಾಗಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 40 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೋರೆದು, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುಶಿಕರಣ 


ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ವಾಡರ ಇತ್ಸ ಜಾಡರ ದ ಪಮತಕ್ಷತ್ರದ 
ನಿಡವಂಚಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕೀರಣ ತಂದೆ 
ಆಶೋಕ ಇವರ ಸರ್ಮೇ ನಂ. 153 ಅವರ 
ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ. 


6.10 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ 


6.25 1 ಶೀ ಎಮ್‌ ಶೇಶಿಕುಷಾರ 
2) ಬಾಲಾಜಿ ಬೋರವೆಲ್‌ ಸರ್ವಿಸ 


ವೀಡರ ಪ) 


ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನ 


ನಾಷಕ) 


ಗರಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಕ್ಲ ಬೀಡರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾತರಪ್ಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೇ 
ನಂ. 82 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ 

(ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬೀದೆರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾತರಪಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಪ್ರಧು ಇವರ 
ಸರ್ವೇ ನಂ. 82 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ 
(ಮೇಲ್ಮೈ) ವೀರವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬೀದರ (ದ) 


ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಜಾಡರ ಜಿಕ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕ ಹೊಕ್ರಾಣಾ 
(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಪ್ರ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ 
ಇವರ ಸರ್ವೇ ಸಂ. 81 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಔರಾದ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ವೇದರ ಜಕ್ಷ್‌'ಔರಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೆರ್ಕಿವಾಡಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಣಿ ಚಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಮ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. . 


15.00 
2) ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ 
3) ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಎಸ್‌. ಸೂಂಜಿ 
6.25 W) 
2) ಎಮ್‌ ಡಿ ಜಾವೇದ 
6.25 
6.25 
40.00 1) ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ಶೇಷರಾವ 


2) ಶ್ರೀ ಶೇಷರಾವ 
3) ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಟಂಡರ್‌ಪಶ್ಲ`ಧಾಗವಹಸದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಷೆಗಾರಿಯ`ಹಂತೆ 


3 [ 7 § [) 10 A 
ಹಾಮನಾವಾರ  |ಗರವನ್‌ ಇವನ್‌ |ನಾಡರ ಪತ್ಸ ಹವನಾವಾರ ಪ್‌ TOA ರ ಹವಾ ಷಾ 70.00 § 
ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗಿರಿಜನ 2)ಶೀ ರಾಜಕುಮಾರ ಜ್ಯೋತಿ 
ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 3) ಶ್ರೀ ರವೀಂದಕುಮಾರ ಹಸನಕರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಸರಣಿ ಚಕ್‌ 
ಡ್ರಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ios ಪಾನ ಪಾದಕ ಇನ್ಸ್‌ ನನ್ಗ ಪಾತ್‌ ಪನ 7000 [YE TNT 5ನ 3 ¥ EE _ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗಿರಿಜನ 2) ಶ್ರೀ ಶವರಾಜ ಎಸ ಪಾಟಿಲ 
ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೀಲಿಪ 3) ಶ್ರೀ ಪಕಾಶ ಎಸ್‌. ಸೂಂಜಿ 
ರಾಮಣ್ಣಾ ಧನಗರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಚಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ina 
ನಪಹಾವ್‌ ತ್ರ ಭಾಕ್ಕ'ಮತ್ಸತದ ಮಾರಾ 10.00 |) Be ಕಾಂಡದ ಶ್ರ ಕೊಂಡವಾ 50 - 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗಿರಿಜನ 2) ಶ್ರೀ ಶವರಾಜ ಎಸ ಪಾಟಿಲ 
ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೀ ಮನೋಹರ 3) ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಎಸ್‌. ಸೂಂಜಿ 
ಶೆರಣಪ್ರ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಚಕ್‌ ಡ್ಬಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನವ ಉಪಯೋಜನಿ ಬೀಡರ ಷಳ್ಲೆ'ಭಾಲ್ಕ 'ಮತಕ್ನತದ ಮೇಥಿ ಗ ಶೀ ರಾಜಕುಮಾರ ಬ ಶ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್‌ ಕ 12.35 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ SS 
ಮೇಳೆಕುಂದ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗಿರಿಜನ ಕಾರಮಂಗೆ 2) ಶ್ರೀ ಕಾರಮಂಗೆ 
ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೈಜಿನಾಥ ಪ್ರಕಾಶ ಎಸ್‌. ಸೂಂಜಿ 
ಮಾರುತಿ ಮೇತ್ರೆ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 3) ರಿಯಾಜ ಅಹ್ಮದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಚಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.. 
ಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಡಕ ಕ್‌ಾಲ ಕತರ್‌ ಪಥ ) ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ಪ ರ್ತಿ ರಾಜಕುಮಾರ 968 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
ಮೇಳಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗಿರಿಜನ ಕಾರಮಂಗೆ ಕಾರಮಂಗೆ 
ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 2) ಶ್ರೀ ಪಕಾಶ ಎಸ್‌. ಸೂಂಜಿ 
ಮಡೆಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ 3) ರಿಯಾಜ ಆಹ್ಮದ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಚಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
1736 ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ] ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿತ್‌" `'ಹಾಗೊ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ಟಿ.ಪೆರಕಾರಾಮೆ 'ಟಿ.ಪೆರಶಾರಾಮ ದನ 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ 


ಇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ೋೀದನಗೂಂಡಿದ್ದು ಕರಾರು 


ಒಪ್ಪಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ 
ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿಗಾಗಿ 


ರಿ ಜತ್ಲ್‌ಹಾಗೊ ತಾಲ್ದೂಕನೆ 
ಬುರ್ರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ವಿ.ಎಸ್‌. ಕಿಷ್ಪ 


35.38 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಕ್ಲೆ`ಹಾಗಾ`ತಾರ್ಲೂನ `ತಂಬಹ್ಥ್‌ 
ಗಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರಾದ ಶೀ 
ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಶಕುಂತಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಣ್ಣ 
ಶೇಖಪ್ಪ, ಪರಶುರಾಮ.ಶೇಶಗಿರಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ 
ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕ್ರೀಹುಿ ಕುಂಟಪ್ಪ ಆರ್‌. 
ಕೂಡ್ಲಿಗಿ 


11.97 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ 


ಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ'ಭಾಗಷೆಹಿಸಿದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಸತ್ತ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 


4 


6 7 8 


12 13 14 


ಬನ್ಕಾರ'ಗಾಮೀಣ | ಪ ಶಾಷ್‌ಘಟಕ 


ಯೋಜನೆ ಬನ್ಕಾರಿ ಕ್ಲ `"ಹಾಗೂ `ತಾಲೂಕನ 'ತಂಬ್ರಹ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಹುಲುಗಪ್ಪ, 
ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಶೀಮತಿ 
ಹುಲುಗಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


15 ಜಪ್ಪ 


2. ಸಿ.ಟಿ. ರಮೇಶ್‌ 
3. ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಹುಲಿಕುಂಟಪ್ಪ 


13.53 


12.60 


ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


1740 ಧ್ಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ 


ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ "ಹಾಗೂ'``ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಅಸುಂಡಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ 
ಶ್ರೀ.ಪೋತಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಪೆಡ್ದಯ್ಯ, 

ಣ [= 


ಶ್ರೀ. ಎಸ್‌. ಓಬಳಾಪೆತ 
2. ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಬೈರಪ್ಪ 
3. ಕೆ. ಮುನಿಯಪ್ಪ 


ಹೊನ್ಸೂರ್‌ಸ್ವಾಮಿ, ಗಂಗಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ವೀರಾಪರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


1241 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಾಮೀಣ 


ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಕ್ರ ಎಸ್‌ ಓಬಳಾಪತಿ 


15.94 


10.68 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


ಬಳ್ಳಾರ `'ಜಳ್ಲ`ಪಾಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ `ಚೆಣಕಲ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ 
ಶ್ರೀಮತಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಶ್ರ ವ ನಾಗರಾಜ್‌ 
. ಶ್ರೀ ಜಲಾಲ್‌ 


ವಿ. ನಾಗರಾಜ್‌ 


ry) ಬಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ 


ಬಳ್ಳಾರ "ಜಿಲ್ಲೆ "ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕನ'`ಮೊಣೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ. 
ಕನ್ನಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನರಾವ್‌ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಪಂಶನ್ಣಬಿ 


1243 


ಗಿರಿಜನ ಉಪೆ 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ 
a, 


ಯೋಜನೆ ಬಳ್ಳಾರ ಚಕ್ಲಿ ಹಾಗಾ ತಾಲ್ಲೂನೆ ಸಂಧೆವಾಳ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ. 
ದೊಡ್ಡ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಯರ್ರಪ್ಪ ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


1244 ಗಿರಿಜನ ಉಪೆ 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಾಖೀಣ 


ತನಾಜನೆ 
ಯೋಜನ 


ಬಳ್ಳಾರ ಜಿಕ್ಳೆ ಹಾಗೂ `` `ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ 
ಡಿ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 
ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಬಾಬು, ಸೋಮಶೇಕರ್‌, 
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


1 ಶ್ರೀ. ಕೇದಾರ್‌ಗಾಡ 
2ಕೆ. ಹುಲಿಕುಂಟಪ್ಪ 


1245 ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗಿರಿಜನ ಉಪೆ 


ಧಮನ 


ಯೋಜನ 


ಬಳ್ಳಾರಿ" `ಜಿಲ್ಲೆ`ಹಾಗೊೂ"`'ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಮೊಳೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ. 
ವ.ತಿಮ್ಮಪ, ವಿ.ಶ್ರೀವಿವಾಸು, 


ಬ 


ಪಂಕಹ್ಠವ 


ವಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ, 


ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


1246 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ 


ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ೈ.ದುರ್ವಾಸ್‌ 


(a 


ೀ. ಕೇದಾರ್‌ಗೌಡ 


(4 


೦ಶಿ 


ಸ್ಸ 


[ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೂಪನಗುಡ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ. 
ಸುಂಕಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪೆದ್ದಕ್ಕ ಗಂಡ 
ಸುಂಕಪ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ 
ನೀರಾಪರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬಿಚೈರಪ್ಪ 
ಸ್ತಿ 


.ವೈರಪ್ತೆ 


21.32 


22.18 


27.38 


16.17 


13.12 


22.34 


21.33 


10.38 


15.35 


12.35 


21.33 


7೦ಡರ್‌ ಆನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಕರಾರು 
ಒಪುಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಆರ್ಥಿಕ 
ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮಶಿಗಾಗಿ 
ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿಃ 


ಪೂರ್ಣ ೦ಡಿದ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು 


ಟಿಂಡರ್‌ನ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸದ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಜೆಂಡರ್‌ ತಂಗೀಕಾರವಾದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


`ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹತ | 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ | ಪಗತಿಯಲಿದೆ 


ನ 


8 


ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕನ "ಮೊಣ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ 
ಚೆನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಬಗಲ್ಲು ರಾಮಣ್ಣ 
ಎನ್‌.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ನಿಂಬಗಲ್ಲು 
ರಾಮಣ್ಣ, ಎನ್‌.ಓಬಳೇಶಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಬಗಲ್ಲು 
ರಾಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಶೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ-ಜದಗಿಸುವುದು: 


10.00 


1 ಎರಾಮೌಾಂಜನೇಯಲು 
2) ವೇಣುಗೋಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ 
3) ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಎಂ 


ಬಳ್ಳಾರಿ `ಜಿತ್ಲ "ಹಾಗಾ ಇಲ್ಲಾ `ಮೋಕ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ. ಕೈತಡಠಾದ 
ಶ್ರೀಮತಿ.ಸುಂಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಪರಸಪ್ಪ, ಗಂಗಮ್ಮ 
ಗಂಡ ಪರಸಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಂದೆ ಪರಸಪ್ಪ, 
[ಜಯರಾಮ ತಂದೆ ಓಬಳಪ್ಪ, ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ 
ಪಿ.ತಿಮ್ಮಪ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


10.00 


ಗ ಎರಾಮಾಂಜನೇಯೆಲು 
2) ಹೇಣಾಗೋಪಾಲ-ಕೆಡ್ಡಿ 
3) ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಎಂ 

4) ಹೆಚ್‌. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ 


9 10 14 
ಎರಾಮಾಂಜಿನೌಯು 8.64 
ಎ'ರಾಮಾಂಜಿನೌೇಯರು 8.61 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಾಮೀಣ 


ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬಳ್ಳಾರಿ `ಜಿಕ್ಲ್‌`ಹಾಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕ ಮೊಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ. 
ಜಯರಾಮ ತಂದೆ ಓಬಳಪ್ಪ, ಸಣ್ಣ ರಾಮಯ್ಯ 
ತಂದೆ ಓಬಳಪ್ಪ, ಓಬಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಪರಸಪ್ಪ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


10.00 


8.25 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


ಬಳ್ಳಾರಿ 
೪ 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ 
೪ 


ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಜಿಶ್ಲೆ"ಹಾಗಾ`ತಾಪ್ಪಾನ ಮೋಕೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ 
ಶ್ರೀ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಪರಸಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ 
ರಾಮಯ್ಯ, ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ತಂದೆ ಪರಸಪ್ಪ, 
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಪರಸಪ್ಪ, ಮಂಗಮ್ಮ 
ಗಂಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


12.00 


10.63 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ 


ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ತಾಲೂಕಿನೆ 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಕ್ಲೌ "ಹಾಗೂ 


ಮತ್ತಿತರ 13 ಮಂದಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಟಿ 
ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 


45.00 
ದಾಸರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿದಂಪ್ರ 


44.50 


ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ `[ನಿತಾಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿತ್ಲ"ಹಾಗೊ `ತಾಲ್ಲೂಕನ ಬಿಸೋನಾಳ್‌ 40.00 ಶ್ರೀ ಕ ಮು ನಿಯಪ್ಪ 26.29 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ; 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಯರಿಸ್ವಾಮಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 3) ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಟಿ.ಪರಶುರಾಮ 
4) ಶೀ. ಪಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ 
5) ಶ್ರೀ. ಯರಿಬಸವನಗೌಡ 
ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ |ವಿಕೇಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ "ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕ `ಜಿಸಿಲಷ್ಟ್‌ 30.00 11. ಶೀ. ಸಿದ್ದೇಶ್‌ 2084 ಪೊರ್ಣಗೊಂಔಿದೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 2. ಶ್ರೀ. ಕೆ ಮುನಿಯಪ್ಪ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 3. ಟಿ. ತುಳಸಪ್ರ 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರ್ಷಕ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ '೦ಡರ್‌ನೆಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ | ಗುತ್ತಿ ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹಂತೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
j ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
1 4 ೨ 6 7 8 | 9 10 I 12 13 14 

1234 ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ನೆಗರೆ (ಷೆ ಘಟಕ ಯೋಜನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ'ಹಾಗೊ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆದ್ದಿನೆಗುಂಡು 30.00 1 ಶೀ ಕಟಪೆರಕುರಾಮ ಕಟ'ಪರಶುರಾಮ 21.1 19.06 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 2. ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಮುನಿಯಪ್ಪ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 3. ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಯರಿಸ್ವಾಮಿ 

4. ಶ್ರೀ. ಜಿ. ಉಮಾಮೇಶ್ವರಗೌಡ 
5. ಶ್ರೀ. ಪಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ 
6. ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಭ್ಯ ಪ್ರ 
7. ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮರಿಬಸವನ ಗೌಡ 

1255 ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ನೆಗರ ಉಪಯೋಜನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಳ್ಲೆ' ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿ.ಗೋನಾಳ್‌ 15.00 ]. ಶ್ರೀ. ಕ.ಟೆ. ಪೆರೆಶುರಾಮ್‌ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಟಿ. ಪರಶುರಾಮ್‌ 12.60 9.12 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ 2. ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಮುನಿಯಪ್ಪ 
ಶ್ರೀ.ಪೆನ್ನಯ್ಯ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ಸಿ. ಸಿದ್ದನಗೌಡ 
ತಂದೆ ಸರಾಯಿ ಯರ್ರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

1256 ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ನೆಗರ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಕ್ಸೆ ಹಾಗೊ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ವ.ಗೋನಾಳ್‌ 15.00 ]. ಶೀ. ಕೆ.ಟಿ. ಪರಶುರಾಮ್‌ 11.04 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ 2 .ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಮುನಿಯಪ್ಪ 
ಶ್ರೀಮತಿ.ಚಂದಮ್ಮ ಗಂಡ ಲೇಟ್‌ ಬಿ.ಸಿದ್ಧಪ್ಪ, 3. ಶ್ರೀ. ಸಿ. ಸಿದ್ದನಗೌಡ 
ಬಿ.ಹುಲುಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ವೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

IT ( ಪರ ನಗರ ಗರಜನ ಉಪಯೋವನೆ ವಧ ಪ್‌ ಹಾಗಾ ನ್ನನ್‌ ಗಾವ್‌ | 1000 |ಈ ಪಟ್‌. ಸರೇ 773 ರಡ ಇಪಷಾಡಗಾಂಡದ್ದ ಕರಾರು 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಒಪ್ಪಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಆರ್ಥಿಕ 
ಶ್ರೀಮತಿ.ರಾಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಲೇಟ್‌ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿಗಾಗಿ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

1258 ಬಳ್ಕಾರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ನವಹಾನಗರ  |ವಕಾಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಹೊಸಪೇಟ `ತಾನ್ಲೂಣೆ 250 | ಲಕ್ಷಣ ಬಾದಾಮಿ 20.61 
ನಂದಿಬಂಡ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೊಸ ಶ್ರೀ. ಹೆ. ಹನುಮಾನಗೌಡ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಾದಾಮಿ 
ಪಂಪಿಂಣ್‌ ಮಷಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ . ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್‌. ಲೋಕೇಶ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

123 ಬಳ್ಕಾರ ಸಪೇ ವವಯನಗರ ಇಷ ಘದಕ ಯೋಜ" ಬ್ಯಾ ಜಕ್ಸ ಹೊಸಪೇಟ `'ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 100.00 | ಶ್ರೀ ಎ. ಹನುಮಾನಗಾಡ, 9789 8085 Aero 
ಸೀತಾರಾಂ ತಾಂಡದ ತಾಯಮ್ಮನ ಕೆರೆ 2. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌. ಸಿದ್ದೇಶ್‌, ಶ್ರೀ ಎ. ಹನುಮಾನಗೌಡ, 
ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೊಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 3. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ. ಪರಶುರಾಮ್‌ 

4. ಶ್ರೀ ಎಂ. ಯರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ, 
5. ಶ್ರೀ ಪಿ. ಯರ್ರಿಬಸವನಗೌಡ, 

00 | TD ಸಪೇಃ ನವಹನಗರ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ" ಬಕ್ಕಾರ `ಜಕ್ಲ`ಪೊಸಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 40.00 | ಶ್ರೀ. ಕ.ಟಿ.ಪರಶುರಾಮೆ ಶ್ರೀ ಕಟಪೆರತರಾ 2757 3431 | ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
ನಲ್ಲಾಪುರ ಕರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ 2. ಶ್ರೀ. ಉಮಾಮೇಶ್ವರಗೌಡ 
ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 3. ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್‌. ಸಿದ್ದೇಶ್‌ 

4. ಶೀ. ಬಿ. ಭ್ಯರಪ್ಪ 
5. ಶ್ರೀ. ಕಿಶೋರ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
1261 ಬಳ್ಕಾರ ಬನ್ಕಾ! ಕಂತ್ರಿ ಇಷ ಘರ ಯೋನ ಕರ್ಟಿಡು ಗಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೂರವಮ್ಮ ಹಾ 30.00 ಜಉಮಾಮೆಪೇಶ್ವರಗೌಡ 22.98 15.00 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 


ಇತರರು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ 
ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 


ನೀರಾವರಿ 


TEN 


. ಕೇದಾರ್‌ ಗೌಡ 
. ಎನ್‌. ಈರಣ್ಣ 


ಎಂ. ಮಾರೆಪ್ರ 


. ಎಸ್‌. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಗೌಡ 


ಜಿ.ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಗೌಡ 


ಜಕ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತ್ರ ರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು'ಪೊತ್ತೆ `ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಷ್‌ಧಾಗವಹನದೆ ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಪೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ] ಪಗತಿಯಶ್ತಿಡೆ 
3 3 3 [5 7 F F Tl [ [i 73 ನನನ 
ಬಕ್ಕಾರಿ ಬಕ್ಕಾರ ಕಂಪ್ಲಿ ಇಷ ಘಟ್‌ ಯೋನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪತೆ ಹಾಗಾ ತಾಪನ ಸದ್ಧಮ್ಮನಹ್ಥ್‌ 3500 | ಸ್‌ ಪಂಕಟೇರ್‌ ಗಡ ಶ್ರೀಎಸ್‌ ಪಂಟರ್‌ 330 | SerrARos 
ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಾದ ಹರಿಜನ ಪಭಾವತಿ 2. ಶ್ರೀ. ಪಿ. ಯರ್ರಿಬಸವನಗೌಡ |ಗೌಡ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ 3. ಶ್ರೀ.ಆರ್‌. ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
5 ವಾ್‌ ಇ ವಿಶಷ್‌ ಘನ ಮಾದರ ರ್‌ ನನ್ಗ ನಾಗನ ಪನ EA ರ್ರಾಷರ್‌ 120 | ಪೋರ್ಣಗೂಂಡಡೆ a 
ಗಾಮದ ರೈತರುಗಳಾದ ಹರಿಜನ ಹನುಮಕ್ಕ 2. ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಸುಭಾಶ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ 3. ಶ್ರೀ. ಎಸ್‌. ವೆಂಕಟೇಶ ಗೌಡ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 4. ಶ್ರೀ. ಪಿ. ಯರಿಬಸವಗೌಡ 
5. ಶ್ರೀ, ಆರ್‌. ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಲಿ 

PIT) ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಿಕ್ಕಾರಿ ಕಂತ್ರಿ ವಿತ್‌ಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ `ಜಿಕ್ಲ "ಹಾಗಾ `ತಾಲ್ಲೂಕನೆ ಸಲ್ಲಾಕಂಬ 15.00 | 5. ಹೆಚ್‌ಸಡ್ದೇಶ್‌ ಡೇ 927 TT SRarAiRod i § 
ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಾದ ಹರಿಜನ ಸಂಜೀವಮ್ಮ 2. ಶ್ರೀಕೆ. ಹುಲಿಕುಂಟಪ್ಪ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ 3. ಶ್ರೀ. ಎಸ್‌. ವೆಂಕಟೇಶಗೌಡ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

1705 ಬಕ್ಕಾರ ಬಕ್ಕಾರ ಕಂ್ರ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜಸೆ ಬಳ್ತಾರಿ `ಜಿಫ್ಲ" ಹಾಗೂ `ತಾಲ್ಲೂಕನ ಯೆರಂಗಳ 20.00 ಹೆಚ್‌ ಸಿದ್ದೇಶ್‌ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌ ಡೆತ್‌ 333 | AerrARos 
ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ. ಕೋಲಾಟದ ವಿಸ್‌. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಗೌಡ 
ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ £. ಪಿ. ಯರಿಬಸವನ ಗೌಡ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರ್‌. ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ 

1266| ಬಳ್ಳಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಂಪ್ಲಿ ನ ಉಪಯೋಜನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಕ್ಲೆ"ಪಾಗೊ ತಾಲ್ಲೂಕ ಪೈಲೂರು 15.00 |ಪಚ್‌ಸಿಡ್ಗೇಶ ತೆ ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ 
ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ.ಟಿ. ರಾಮಾಂಜಿನಿ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

1267] ಬಾರ ಬಳ್ಕಾರ ಕಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಬಳ್ಲಾರ ಜತ "ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕ 2400 ಡಿ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮೆಷ್‌ - ಗತಿಯಕ್ಲಿಡೆ 
ಸೋಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ  ರೈತರುಗಳಾದ 
ಶ್ರೀಮತಿ.ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

268 | ಬ್ಗ್‌ ಬಳ್ಳಾರಿ ಂಪ್ಲಿ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಬಳ್ತಾರಿ ಜಿಕ" ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಓರೇಹಡಿಗಿ 20.00 “| edomd ದಾರ್‌ಗ್‌ಡ 893 ಪೋರ್ಣಗೂೊಂಡಿದೆ - | 
ಗ್ರಾಮದ  ರೈತರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ. ಈರಬಸಮ್ಮ 2. ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಮಾರೆಪ್ಪ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ 3. ಎಸ್‌. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಗೌಡ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

20 | ಬಳ್ಳಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಂತ್ಲಿ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಬಳ್ತಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಓರೇಷಹಔ್ಣೆಗಿ 15.00 | ಶೀ. ಎಸ್‌. ಓಬಳಾಪತಿ ಓಬಳಾಪೆ 784 | nrnod ನ 
ಗ್ರಾಮದ  ರೈತರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ. ದೊಣ್ಣೆ 2. ಎಂ. ಮಾರೆಪ್ಪ 
ಪಂಪಾವತಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

77 | ಬಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಂಪ್ರಿ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಬಳಾರಿ `ಜಿಕ್ಲ` ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕ ಗ್ಗ 7000 | ಶೀ ಟಪೆರಶುರಾಮ pr ps - ತಾಂತ್ರಿಕ" ವಡ್‌ಇವಾಮುಯೇವನ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ. ಎ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ 2. ಎನ್‌. ಈರಣ್ಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ 3. ಎಮ್‌. ಮಾರೆಪ್ರ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 4. ಎಂ. ಯರಿಸ್ವಾವ 


ಪಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] `ಟಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ "ಭಾಗವಹಿಸಿದ ೦ಡರ್‌ ಆಂಗಿಕಾರವಾಡ'| ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತೆ ಷೆರಾ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ರ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕನ (ಹಓಕೇಹಡ್ಣಗಿ) 45.00 1. ಶ್ರೀಕೇಡಾರ್‌ಗ್‌ಡೆ ಶ್ರೀಕೇದಾರ್‌ಗೌಡ 36.99 
ಬಸರಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 2. ಎನ್‌. ಈರಣ್ಣ 
ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ ಕೋಸಿ ಆಂಜಿನೇಯ, ಕೋಸಿ 3. ಎಮ್‌. ಮಾರೆಪ್ಪ 
ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ, ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್‌, 4. ಎಸ್‌. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಗೌಡ 


ದೊಡ್ಡಬಸವ, ದಮ್ಮೂರು ಲೋಕಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ 
ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಶಿವಶಂಕರ್‌ ಉರುಕುಂದಪ್ಪ, 
ವೀರೇಶಬಾಬು, ಮಾರಣ್ಣ, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುರವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರ್ವೆ 
ಸಂ.356,27,110,38,358) 


ಗಿರಿಜನ ಉಪೆಯೋಜಣೆ ಬಳ್ಳಾರ ಜತ್ಲ'ಹಾಗಾ`ತಾಲ್ಲೂಕನ ಬಸರಕೋಡ 20.00 

ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ 

ಕೆ.ಕುಮಾರ್‌ ತಂದೆ ಕೋಸಿ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಲಯ್ಯ, 

ಕೋಸಿ ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ದಮ್ಮೂರು 

ಲೋಕಣ್ಣ ಫಕೀರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ 

ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರ್ವೆ 
ಪಂ.356,23,379) 


ಶ್ರೀ ಕೇದಾರ್‌ಗ್‌ಡ 16.41 


. ಶ್ರೀ. ಎನ್‌. ಈರಣ್ಣ 
[x] 

. ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಮಾರೆಪ್ರ 

. ಎಸ್‌. ವೆಂಕಟೇಶ ಗೌಡ 


ನಿಕಾಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಬಳ್ಳಾರ ಜಲ್ಲಾ ರುಗುಪ್ತ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 35.00 
ಕುಡುದರಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ರೈತರುಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಗಂಗಪ್ಪ, ಹನುಮಯ್ಯ, 
ಮಾರೆಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಏ.ನೀಯೋ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ವಕಾಷ್‌ ಘರ ಯೋಜಕೆ]|ಬಳ್ಳಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಿರುಗುಪ್ತೆ ತಾಲ್ಯೂಕಿನೆ 65.00 

ಕೆಂಚನಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ ನಿವಾಸಿಗಳ 64 

ಹಳೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 

ರೈತರುಗಳಾದ ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ನಾಯ್ಯ ಹನುಮು 

ನಾಯ್ಯ, ಭೀಮ ನಾಯ್ಯ, ಮುನ್ನಾ ನಾಯ್ಯ, 
ಬಾಬು ನಾಯ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ರಾಮೋಜಿ, ಕೃಷ್ಣ 
ನಾಯ್ಯ, ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೇಶವ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏ.ನೀಯೋ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


೨4.೦5 


ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಬಳ್ಳಾರ ಜಿಲ್ಲಾ `ಸರುಗುಪ್ತೆ`ತಾಲ್ಗೂಕನ `ನಡವಿ 10.00 | ಶೀ ಹೆಚ್‌ ಅಷೆಕೇ ತ್ರೀ ಜಪಷ್ಹಾಡಕೆ 100.33 


ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೈತರುಗಳಾದ 2. ಶ್ರೀ ಜಿ.ಪ್ರಹ್ಞಾದ ರೆಡ್ಡಿ. 
ಎಂ.ಎಸ್‌. ಕುಮಾರಪ್ಪ ಬಿನ್‌, ಎಂ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ, 

ಸೋಮೇಶ ಬಿನ್‌, ಬಿಲ್‌ಕಲೆಕ್ಟ್ಷರ್‌ ಸಿದ್ದಪ್‌, 

ತಿಮಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ದಪ್ಪ, 

ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಿನ್‌ ಜಿನ್ನರುದಪ್ಪ, ವೆಂಕಪ್ಪ ಬಿನ್‌ 

ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಮುಲ್ಗೆಪ್ಷನ ಮಗ ಈರಪ್ಪ, ಬೆಟ್ಟಪ್ಪ 

ಬಿನ, ಮೀಲಗಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ 

ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏ.ನೀಯೋ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ 

ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಗಿರಿಜನೆ ಉಪಯೋಜನ 


90.00 ಸಚ್‌. ಅಮರ 


ಗುಪ್ತ ಲೂ; } £.ಹಚ್‌.ಅಮರೇಶ್‌, 82.34 79.96 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2. ಕೆ.ಟಿ.ಪರಶುರಾಮ 
ಪಂಗಡ ರೈತರುಗಳಾದ ಮಾರೆಪು, ಅಂಬಣ್ಣ, £7 ಎಂ.ಯರಿಸ್ವಾಮಿ, NN 
ಶೇಖಣ್ಣ ದರೂರು ಬಸಪ ಸೀನಪ್ಪ ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏನೀಯೋ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಲ್ಲಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `'ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಷಿ' ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


y 


tH 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ) 


3.ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ. ಪರಶುರಾಮ್‌ 
4.ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಎರಿಸ್ವಾಮಿ 
5.ಶ್ರೀ. ಮುನಿಯಪ್ಪ, 

ಶ್ರೀ. ಪಿ. ಗುರುಮೂರ್ತಿ 


6 7 8 14 
ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯಾನೆ ಬಳ್ಳಾರ `ಜಕ್ಲರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕ ದರಾ 20.00 ಎಂ.ಷಾಕಪ್ಪ oo 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರುಗಳಾದ 
ರಾಜೇಶ ತಂದೆ ಅಂಜನಪ್ಪ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ 
ಅಂಜನಪ್ಪ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ, 
ಬಿ. ಅಂಜನಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಲುಗಪ್ಪ ವೀರೇಶ 
ನಾಯ್ಯ ತಂದೆ ಆಂಜನಪ್ಪ ನರಸಮ್ಮ ಗಂಡ 
ರೇಟ್‌ ನಾಗಪ್ಪ, ಬಿ.ಬಸವರಾಜ್‌ ತಂದೆ ಬೆಣಕಲ್‌ 
ನಾಗಪ್ಪ, ಬಿ.ಶಿವರಾಮಪ್ಪ ತೆಂದೆ ಬಿ.ನಾಗಪ್ಪ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಂಡೊರು ಟಕ ಯೋಜನೆ ಬಳ್ಳಾರ "ಜತ ಸಂಡೂರು ತಲಾ 100.00 ೯ ಹೆಚ್‌ ತಮಕಣಪ್‌, TT ಕಾ 
ಯರದನಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗುಕೆರೆ ಶ್ರೀ ವಿ. ವೀರೇಶ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸಂಡೊರು ಗಿರಿಜನ ಉಪೆಯೋಜನ್‌]ದಕ್ಕಾರ ಇತ್ಸ ಸಂಡಾರು ತಾರಾ 200.00 | ಶೀನಿವಾಸ ಇನಪ್ರಾ ಪೋಚಿ aad ತನುಷೊೋಡನೆಗೊಂಡಿಡ್ದು ರಾರ] 
ಮೋತಲಕುಂಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ 2. ಶ್ರೀ. ಅಜಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಪುಂದ ನಿರ್ವಹಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಾಪುರ 3. ದಿಲೀಪ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಈ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕೂ 402 ದಾನ ಬಳ್ಳಾರಿ "ಜಿಲ್ಲ `ಕೂಡ್ತಿಗ ತಾಲೂಕ `ಪಾನಾ ಆಶೋಕ್‌ ಜಿತ, - ಚಂಡರ್‌ ಅನುಮೋಡನೆಗೊಂಔದ್ದು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಆಲೂರು ಗಾಮದ ಸರ್ಮೇ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಕೆಯ ಸಹಮಪಿಗಾಗಿ 
ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನೆಂ: 259/2 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕೊಢ್ಜೆಗಿ ಕೂಡ್ತಿಗಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ್‌ ಯೋಜನೆ" ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಕ್ಲ"ಕಾಡ್ದಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 100.00 ಬಿ. `ಉಜ್ಜಿನೆಪ್ಪೆ ೯ ಕಟ ಪರಶುರಾಷ್‌ ps ಅನುಷೋಡನೆಗಾಂಡದ್ದು, 
ರಾಮಸಾಗರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ . ಶ್ರೀ ಜಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಕೆಯ ಸಹಮತಿಗಾಗಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. . ಶೀ ಹೆಚ್‌. ಸಿದ್ದೇಶ್‌ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕೆ.ಟಿ. ಪರಶುರಾಮ್‌ 
ಕೆ.ತಿಪೇಸ್ವಾಮಿ 
ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಯಾಧವ್‌ ಜಿ 
ಕಾಥ್ಷಗಿ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಕೊಡ್ಡಗಿ ತಾಪ್ಲೂಕನೆ ಚರತಗುಂಡೆ 7500 | 5೯ ಬ ಉಡ್ಡಿನಪ್ಪ ಜಿ ಉಜ್ಜಿನಪ್ಪೆ ಪೊರ್ಣಗೊಂಕಿಡೆ ಸ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 2. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌. ಸಿದ್ದೇಶ್‌, 
3. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ. ಪರಶುರಾಮ್‌ 
4. ಶ್ರೀ ಕೆ.ತಿಪ್ಲೇಸ್ವಾಮಿ, 
5. ಶ್ರೀ ಎಂ. ಯರಿಸ್ವಾಮಿ, 
6. ಶ್ರೀ ಕೆ. ಮುನಿಯಪ್ಪ, 
7. ಶ್ರೀ ವೈ ಸಿದ್ದೇಶ್‌ 
ೊಡ್ಷಗಿ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಫ್ಲೆ`ಕಾಡ್ಡಗಿ ತಾರ್ಲೂನ ಗಡ್‌ಕೋಣೆ 50.00 52 ಗುರುಮೊರ್ತಿ ಗುರುಮೊರ್ತಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕೊಕ್ಣಿಗ” ಉಪಯೋಜನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ `ಕಾಡ್ಡಗ ತಾರಾ ನಾಗರೆಹುಣಸ ಶೀ ಎ ಹನುಮನೆಗ್‌ಡ ಉಜ್ಜನಪ್ಪ ಪೊರ್ಣಗೊಂಕಡೆ 
ಗ್ರಾಮದ (ಸೈಟ್‌-4) ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ 2.ಶ್ರೀ ಬಿ. ಉಜ್ಜಿನಪ್ಪ, 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳು. 


ಬಳ್ಳಾರಿ"`ಜಿಕ್ಲೆ`ಹಗರಡೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ `ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 250.00 
ಮಾದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಅಡ್‌ತಾತಕ ಆನೋಡ್‌ 
ತಾಂತಿಕ ಮಂಜೂರಾಸಿ pa 


ಕ್ರಸಂ. ಷೆಕ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ೦ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ`ಧಾಗವಹಸಿ; ೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾಡೆ'] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹಂತೆ ಷೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡ'T ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
1 2 4 4 F; 6 8 +] 10 I 14 
1286 ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೆಟ್‌.ವಿ.ಹ್ಳಿ | 'ಪೆಚ್‌ಬಹ್ಸ್‌ನಿತೇಷ ಘಡ ಯೋನನೆ ಬಳ್ಳಾರ "ಜಿಕ್ಲ"ಹೆಚ್‌.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ"`ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ 1 ಶ್ರ.ಖ.ಯೆಕ್ರಬಸವನಗ್‌ಡ ಶ್ರೀ `ತ.ಹೆಕ್ರಿಬಸವನಗ್‌ಡ 39.35 35.45 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಃ 
ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ 2. ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್‌. ಉಮಾಪತಿ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಶೀ. ಕೆ.ಟಿ.ಪರಶುರಾಮ 
ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4. ಶ್ರೀ. ವೈ, ದೂರ್ವಾಸ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ . ಎಸ್‌.ಟಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ 
= ೬ 
7287 ಹೆಚ್‌.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೆಚ್‌.ಬೆ.ಹಳ್ಳ್‌]ನಿಶೇಷ ಘಟಕ್‌ ಯೋಜನೆ ಬಳ್ಳಾರ ಜಿಲ್ಲೆ 'ಪೆಚ್‌ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ' ತಾಲ್ಲೂಕ ಸೆಕರಾಳ 2099 pe ಂಡರ್‌ ಅಹುಮೋದಡೆ ದ್ಧ, 
ತಾಂಡದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ 
ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
1288 ಬ್ಯಾರಿ ಹೆಜ್‌ಬಿಹ್ಳ್‌ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಕ್ಲೆಹೆಚ್‌ಜಿ.ಪ್ಫ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ 89.51 | Jrrಗೂಂಡಿದ 
ಅಂಕಸಮುದ್ರ, ಕೆರೆಗೆ ತುಂಗಾಭದ್ರ ನದಿಯಿಂದ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
289 | ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೆಚ್‌ವಹ್ಟ್‌ ಬಳ್ಳಾರಿ `ಜತ್ಲ`ಹಗರಜೊಮ್ಮನೆಪ್ಸ್‌ "ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಷೆಕತ್‌ನಾಯ್ಕ ಅಷಕೇಶ್‌ನಾಯ್ಕ 13.25 
ಲಡಕನಬಾವಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ 
ಹೊಸ ಪಂಪಿಂಗ್‌ ಮಷಿಸರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪರಿಶಿಪ್ಪ 
ಪಂಗಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀರೊದಗಿಸುವ 
ಕಾಲುವೆ ನಿಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
1290 ಬಳ್ಳಾರ ಹಡಗ ಬ್ಯಾ ಜಕ್ಲ'ಪಡಗಕ` ತಾಲ್ಲೂ ಪಂಜ ಪಿ.ಯೆರಿಬಸವನಗ್‌ಡ ತ್ರೀ ಪ.ಯರ್ರಿಬಸವನ - ಸ್ಥಳೀಯರ ತಕರಾರಿನಿಂಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ತಾಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ 
1291 ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಡಗಲ್‌ ಡಗಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 100.00 90.36 — ಪೆಗತಿಯೆಳ್ಲಿ 
ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ 
1292 ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಡಗ ಹಡಗಲಿ ್ಸರಿ ಜಿಲ್ಲ ೧; f ವ . ಕ. ಅಬ್ದುಃ 91.82 — — ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮೆಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿ ಮಸಾರಿ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
1293 ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ಗಂಗಾವತಿ 4702 ಪ್ರೆಧಾನೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು 1)ಬಾಲಚೆಂದ್ರೆ ಸಾಲಬಾಂವಿ 0.00 ಕಾರ್ಯಡೇಶ'ನೀಡಚಿಕಾಗಿಡೆ 
-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 2) ಕೆ.ವಿ.ಆರ್‌ ಕನ್ನಟಕ್ಷನ್‌ 
ಮತ್ತು ಕೊಡದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3) ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 
294 “ಳೆ ಗಂಗಾವತಿ ಗಂಗಾವತಿ 4702 ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಗಂಗಾವತಿ "ತಾಲೂಕ" 48414 100.00 
-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಧಟರನರಸಾಮುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಡ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
105 “Edd ಕಪ ೂಪ್ಪಳೆ 477 ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು `|ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ `ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಟಗೇರಿ 4000 ಶೀ ಆನ್ಸಪ್ರ ರ್ಶಿಗಣಪತಸಾ 2908 0.00 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು |ಗಾಮದ ಸ.ನಂ 393/21,389/, 389/2 ರ 2. ಶ್ರೀ ಗಣಪತಸಾ 
ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ 3. ಶ್ರೀ ಎಮ್‌ ಎಲ್‌ ಹರ್ಲಾಪೂರ 
ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ 4. ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್‌ ಕುಮಾರ 
i ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 5, ಶ್ರೀ ಶರಣೇಗೌಡ 
& 6. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷಣ ಬಾದಾಮಿ 


ಕಸಂ: ಜಿಕ್ತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಪೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `'ಟೆಂಡರನಲ್ಲಿ' ಧಾಗವೆಔಸಿದೆ ಟಿಂಡರ್‌ ಆಂಗಿಕಾರವಾದೆ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಮೆಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ 'ಹೆಂತ ಷೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆ: ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[ | 3 ಸ [3 7 F % 10 [i [p) [E) |e Ki 
1796 ಕಾಪ್‌ ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ 4702 ಪ್ರಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿ"|ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕ ಓರೇಹೆ ಳ್ಳಕ್ಕೆ 8986.00 | = Fs _ ವ = —Tg ಡೆಂಡರ್‌ ಕಕಯ33ಾಗಿದೆ § 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು "ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಲುವಾಗಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
207] 4 ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ 177 ನಿತೌ್‌ಷ ಘಡ ಯೋದನೆ|ಕೊಪ್ಪಳ ಅಕ್ಷ `ಕಾಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕಪಲೂರು 15 ಪೇಕಯ್ಯ ಒಕೇಪಕ, ರೀ ನೇಕಯ್ಕ'ಒರಾಷುಕೆ 63233 150.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ pl 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ 2.ಶ್ರೀ ಪೆಂಕನಗೌಡ.ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ 
ಡ್ಯಾಂ, ಅಳವಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ (ವಿಶ್ವಾಸ ಎ ಎಂಟರಪ್ರೆ ಖ್‌). 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕವಲೂರು ಸೈಟ್‌ 2 ಗ್ರಾಮದ 
ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪ್ಲಳ ಜಿಲ್ಲೆ "ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕನ`ಬಸರಪ್‌ 1 135000 | ಎಸ್‌ ನಾರಯಣರಡ್ವ (ಈ 1311.97 682.17 ಪೆಗಕಯಕ್ಲ < 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ ಎಸ್‌.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ), 
ಡ್ಯಾಂ, ಅಳವಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ 2..ಶ್ರೀ ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ, 3.ಶ್ರೀ ವೆಂಕನಗೌಡ.ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ 
ರಘುನಾಥಹಳ್ಳಿ ಗಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ (ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಟರಪೈಸೆ; ಸೆಸ್‌), 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಘಟ್ಟರೆಡ್ಡಿಹಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬೆಟಗೇರಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಳವಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಪ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ" `ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 130.00 |- 0.00 ಬದರ ಕಾಮಗಾರ ತಮಷದನೆಯಾಗಿದು 
ಹೀರೇಕಾಸನಕಂಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂದಾಜು ಪತಿಕೆ 
ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಪುಳ ER ಕೊಪ್ಪಳೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರ್ಕಿಹ' ಳ್ಳಿ 70.00 [a 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪಕ್ರಂಯ್‌ಶ್ರಡೆ: 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 
ಪ್ರಢ `ಪಳ್ಲ "ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂತನ ಹಂದಾಳೆ 25000 ಭಾ 'ಬಳ್ಳಿಬಟ್ಟು ಹೆನ್‌ಚಿರಡ್ಡ [5೯ ಪೇಕಯ್ಯ ಒಕೇವತಠ 198.25 ಪೆಗಕಿಯ್ಲಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ ಕಿಷ್ಟರೆಡ್ಡ (ಪೌಹರ್ದ ಇನ ನ್‌ಪಾಟೇಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರವೆಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌) 
2.ಶೀ ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, 
3.ಶೀ ವೆಂಕನಗೌಡ.ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ 
(ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಟರಪ್ರೈಸೆಸ್‌ ), p) 
ಕೊಪ್ಪಳ "ಷ್‌" ಯಲಬುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕ 6000 | - - - ಬದರ್‌ ಕಾಷೌಗಾರಗ್‌ 3 
ಕಲ್ಲಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಯಲಬುರ್ಗಾ ಕುಕನೊರ`ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ 400.00 ಪ್ರೀ ಸಾತೆಯ್ಯ ಈರಯ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಗ್‌ಡ ಎಸ್‌ 386.54 — — — ಕೆಲಸದ ಡೇತ್‌ ನೌಷಪೌಕಾಗಿಡೆ. 
ಮಸಬಹೆಂಚೆನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಡೋಣುರ ಪಾಟೀಲ 
ನ್‌ ಮಸೆಬಹಂಚಿನಾಳೆ -ತಳಕಲ್ಲ ರಸ್ತೆ 2. ಶ್ರೀ ಸೋಮನಗೌಡ ಎಸ್‌ ¥ 
ಪಾಟೀಲ / 


ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ಕಂ ಬ್ರಿ 
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ಹಲಬರ್ಗಾ |ವಿಶಾಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


1 


EN ee 3 
ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ್‌ ಯೋಜನೆ 


ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು 'ಮೊತ್ತೆ ಟಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ` ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ'`ಹಂತೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
6 7 8 9 
ಕೊಪ್ಪಳ `ಜ್ಲ್‌`ಕುಕಷೊರ`ತಾಲ್ಲೂಕನ`ಜಿನ್‌ಲ್ಲ 380.00 | ಸಾತೆಯ್ಯ ಈರಯ್ಯಾ ಶ್ರಿ ಸೋಮನಗೌಡ ಎಸ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹೀರೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆನಕಲ್ಲ- ಡೋಣುರ ಪಾಟೀಲ 
ಬಾನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ಕಂ ಬಿಡ್ಡ 2. ಶ್ರೀ ಸೋಮನಗೌಡ ಎಸ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪಾಟೀಲ 
ಕೊಪ್ಪ "ಇಳ್ಸ ಕೊರ ತಾಲ್ಲೂಕ 360.00 115 ಸಾತೆಯ್ಕೆ 'ಈರೆಯ್ಕಾ ಶ್ರೀ ಸೋಮನೆಗಾಡ'ಎಸ್‌ 34837 
ಮಾಳೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಡೋಣುರ ಪಾಟೀಲ 
ಮಾಳೆಕೊಪ್ಪ-ಮಂಡಲಗಿರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 2. ಶ್ರೀ ಸೋಮನಗೌಡ ಎಸ್‌ 
ಬ್ಯಾರೇಜ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಪಾಟೀಲ 
ಕೊಪ್ಪ "ನಕ್ಲಿ" ಯೆಲಬುರ್ಗಾ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 35400 | ಮೊಡ್ಡಬಸನಗಾಡ ರ್ತಿ ಮಹಾರ್‌ಷಪ್ಪ`ಜ 


ಬಂಡಿಹಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು 
ಮುರಡಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


(ದೊಡ್ಡಬಸನಗೌಡ ಆಂಡ್‌ ಕಂಪನಿ), |ಇದರಮವಿ, 
2.ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಬಿ 
ಪ 
ಇದರಮದಿ, 
3. ಶ್ರೀ ಎಸ್‌. ಹೆಚ್‌. ಪಾಟೀಲ, 


1308 ಕೊಪ್ಪಳ 


ಕನಕಗಿರಿ ವಿಕಾಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ಕನಕಗಿರಿ ನಶೌಷ್‌ಫಟಕ ಯೋನತೆ 


ಕೊಪ್ಪಳ `ಜಕ್ಸ`ಯೆಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 850.00 
ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್‌-2 ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ 

ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಳಗೇರಾ 

ಗಾಮದ ಸೈಟ್‌-2 ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 

ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬೂದಗುಂಪ ಗ್ರಾಮದ 

ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 

ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಗನಾಳ ಸೀಮೆ ಸರ್ವೆ 

ನಂ 605 ರ ಹರಿಯುವ ಬಂಡಿಹಾಳದಿಂದ 

ಸಂಗನಾಳ ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಡ 

ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಡಬಸನೆಗ್‌ಡ 
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ಶ್ರೀ ಬೆಳ್ಳಿಬಟ್ಟು ಹೆಣ್‌ ಜೆರಡ್ಡಿ ಕಂಪನಿ) 
(ಸೌಹರ್ದ ಇನ್‌ಪ್ರಾಟೇಕ್‌ 
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ವೆಂಕನಗೌಡ.ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ 
ಸ ಎಂಟರಪ್ರೈಸೆಸ್‌), 


ವ 
Ky) 


ಕೊಪ್ಪಳೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡೂರು-| 1200.00 


ಸಿದ್ಧಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿರವಾರ-ಗೋಡಿನಾಳ ಸೀಮಾ 
ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಬೆನಕನಾಳ-2 ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ಉಮಳಿಕಾಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ಪತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಯತ್ನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಲಕೇರಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 


15೯ ನೀಲಕಂಕಪ್ಪ ಎಸ್‌'ಪಾಜಾರ5ೀ ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ಎಸ್‌ 1147.15 
2.ಶ್ರೀ ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಪೂಜಾರಿ 


ಕೊಪ್ಪಳೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ನೆವಲಿ 6.50 
ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುಡದಪ್ಪ 

(ಮಾದಿಗ) ಸರ್ವೆ ನಂ:205 ರಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ 13 

ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 

ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


14 


ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಕಲಸದ ಆದೇಶ ವೀಡಬೇಕಾಗಿದ. 


FR 
3 


ರತನ ನರ್ನ್‌ವಾಪ 


ರ್ಪಾನುಮತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 


ಸಲಾಗಿದೆ 


TTT 


ಕಸಂ. ಜಿಫ್ಜೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಕಕ್ಷತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದ ] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ `ಹಂತೆ 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ] ಪೆಗರಿಯಕ್ತಿಡೆ 

1 2 3 4 6 $ © 10 WN] 12 13 

M0 | ಕಗ ಕನ್‌ಗರ ನಕಷ್‌ ಫರ್‌ ಯಾವ ಕಾಪಾ ನಾಗನ ಮಾಕ್‌ ಪ್‌ 3 E ೫ನ ರ್‌ ಈ 
ಗಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಗಾಗಿ ಸಕಾ 
ದೊಡ್ಡಮನಿ (ಮಾದಿಗ) ಸರ್ವೆ ನಂ:67 ರಲ್ಲಿ 2 ಸಲ್ತಿಸಲಾಗಿದ 
ಎಕರೆ 23 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒಸಗಿಸುವುದು. 

BI ಕೊಪ್ಪ ಕನಕಗಿರಿ ಕನಕಗಿರಿ ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಕೊಪ್ಪಳ"ಜಿಕ್ಲ್‌`ಕನಗಿರ್‌`ತಾಲೂಕು "ನಪ i iM ps & ಚಂಡರ್‌ನ್ನು ಆರ್ಥಿಕಇರಾಖೆ 1 
ಗ್ರಾಮದ ಚಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ಕೆಂಪಪ್ರ (ಮಾದಿಗ) ಪೂರ್ವಾನುಮಠಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಸ್ತಾಪನೆ 
ಸರ್ವೆ ನಂ:215 ರಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ 38 ಗುಂಟೆ ಸಲ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ. ಕೊರೆದು 

ರಿ 


ನೀರಾವಃ ಸೌಲಭ್ಯ ಒಸಗಿಸುವುದು. 


ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಸಾವನೆ 
4 


ಮ 


ಕೆನೆಕಗರಿ ವಿಶೇಷ್‌ ಘಟಕ್‌ ಯೋಜನೆ ಕೊಪ್ಪಳ `'ಚಿಲ್ಲೆ`ಕನಕಗಿರಿ' ತಾಲೂಕು ಕನಕಾಪುರ 6.50 ೫ 3 ಶ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ಫಕೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಸರ್ವೆ 
ನಂ:28 ರಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ನಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒಸಗಿಸುವುದು. 
ಕುಷ್ಟಗಿ ಪಕ್‌ಷ ಫರಕ್‌ ಯೋನ ಕೊಪ್ಪಳ ಜತ ುಷ್ಟಾ ಇಲ್ಲೂ 1500.00 | 3ನ ಡೊಡ್ಡವಸನಗ್‌ಡ ಪಣ ರೀ ದೊಡ್ಡಬಸನಗಡೆ 1452.52 | 500.00 _ 
ಮ್ಯಾದರಡೊಕ್ಕಿ, ಅಡವಿಬಾವಿ, ಉಪ್ಪಾರ ದೊಡ್ಡಬಸನಗ್‌ಡ ಅಂಡ್‌ ಕಂಪನಿ |ಮೇ। ದೊಡ್ಡಬಸನಗೌಡ 
ಬಸಾಪೂರ, ಕೋನಾಪೂರ,  ಕಳಮಳ್ಳಿ, 2. ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ಎಸ್‌ ಪೂಚಾರಿ |ಅಂಡ್‌ ಕಂಪನಿ 
ಮೇಣಸಗೇರಾ, ಹಿರೇಮನ್ನಾಪೂರ, 3. ಶ್ರೀ ನಾರಯಣರೆಡ್ಡಿ (ಮೇ॥ 
ಹುಲಿಯಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ತಾವರಗೇಥ ಎಸ್‌. ನಾರಯಣರೆಡ್ಡಿ) 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 4, ವೆಂಕನಗೌಡ ಎಸ್‌ ಪಾಟೀಲ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಟರ ಪ್ರೈಸಸ್‌) 
314 ಕೊಪ್ಪಳ ಪ್ಪ ಗಿರಿಜನ ಉಪ್‌ಯೋದನೆ ಪಳ `ಜಳ್ಲ`ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂ ಡೇಜಗೇರ 40.00 [1 ಶೀ ರಾಘಷೇಂ 28.98 — - 
ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 391/2,389/21 ರ ರೈತರ 2. ಶ್ರೀ ರಾಜು ಹೆಚ್‌ ಮಾದಿಗಿ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ 3. ಶ್ರೀ ಗಾಳೆಪ್ಪ 
ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಲಿಸುವ 4. ಶ್ರೀ ನೀಲಪ್ಪ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 5. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಕೇಸರಿ 
6. ಶೀ ಹುಲಗಪ್ಪ 
7. ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್‌ ಕುಮಾರ 
8. ಶ್ರೀ ಚಂದಾಲಿಂಗಪ್ಪ 
9. ಶ್ರೀ ನಿಂಗಜ್ಜ 
10. ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ 
11. ಶ್ರೀ ಅಮರಯ್ಯಾ 
75 ಕೊಪ ಕೊಪ್ಪಳ ಗರಜನ ಉಪ್‌ ಜಿನನನೆ ಕಾಪ್‌ ಇಕ್ಸ ಕಾಪಾ ಪರನಾನ'ಮಂಡರಗ 00 | ಕ್ರೀ ಬಸವರಾಪ ರ 75 ವ ಪ 
K ಸೈಟ್‌-1 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2. ಶೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ 
3. ಶ್ರೀ ರಾಜು ಹೆಚ್‌ ಮಾದಿಗಿ 
4. ಶ್ರೀ ನೀಲಪ್ಪ 5. ಶ್ರೀ ಹುಲಗಪ್ಪ 
6. ಪ್ರೀ ಗಾಳೆಪ್ಪ 
7. ಶ್ರೀ ನಿಂಗಜ್ಜ 


ಕ್ರಸಂ, ಜಿಕ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಸ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ"ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `'ಟಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಷೆಹಿಸಿದೆ ಚಿಂಡರ್‌ ಆಂಗಿಕಾರವಾಡ'] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಹೆಂತೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ; 
1 2 £] 4 6 8 9 10 I 12 13 14 
ಕೊಪ್ಪ: ಯೆಲಟಾರ್ಗಾ|  ಯಲದಾರ್ಗಾ [ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕೊಪಳ `ಪಕ್ಲೆ` ಹಲಬರ್ಗಾ `ತಾಲ್ಲೂಕನೆ ಶ್ರ ಮೊಡ್ಡಬಸನೆಗ್‌ಡ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲನಗೌಡ 339.84 189.02 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ: 
ತಿಪ್ರರಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡಬಸನೆಗೌಡ ಅಂಡ್‌ ಕಂಪನಿ) 
ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2. ಶ್ರೀ ಬೆಳ್ಳಿಬಟ್ಟು ಹೆಣ್‌ ಜೆರಡ್ಡಿ 
ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬೀಡನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಿಷ್ಟರೆಡ್ಡ (ಸೌಹರ್ದ ಇನ್‌ಪಾಟೇಕ್‌ 
ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ನಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌) 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಗೌಡ 
ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲ 
ಕೊಪ್ಪಳ ಗಂಗಾವತಿ ಗಂಗಾವತಿ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕಾಪಳ ಇಕ್ಸಗಂಗಾವತ ತಾಲೂಕನೆ್‌ ಆಗೋ ಡಾ ಶೀ ಶರಣೆಗ್‌ಡಾ 3447 3235 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 2.ಶ್ರೀ ಎಮ್‌ ಮೋಹಕಕ್ರಿಪ್ಲಾ 
ನಿರ್ಮಾಣ 3.ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂ ಶಿವರಾವ್‌ 
4. ಶ್ರೀಮಕಬೂಲ್‌ ಅಹ್ಮದ್‌ 
ಕೊಪ್ಪಳ ಕಸಕಗರ ಕ [ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕಾಪ್‌ ಜಿಕ ಗಂಗಾ ತಾ ನ್ನೋ 20.00 | ವೀರಯ್ಯ ಜಕಾಷಕೆ ಶ್ರ ಪೇರಯ್ಕ £ಕಾಷಕ 18.59 1746 | SorrAod. 
ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹೊಸ ಏ.ನೀ.ಯೋ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
| ಕೊಪ್ಪಳ ಕನಕಗಿರಿ ಕನಕಗಿರಿ ಗರವನ ಉಪ ಯೋಜನ |ನಾಪ್ಪಢ "ಜಕ್ಲ ಕನಕಗಿರಿ 'ತಾಲೂಕಿನೆ 1050.00 |ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಚ್‌ ರಾಮಚಂದ್ರ" ಶ್ರೀ'ವೇರಯ್ಕೆ ಹಿರೇಮಠ 1005.67 
ಗೋಡಿನಾಳ, ಬೆಕನಾಳ-।, ರಾಯದುಣಸಿ, 2. ಶ್ರೀ ಜಿ.ಒ ರಾಜು 
ಬೈಲಕ್ಕಂಪುರ, ಹುಲಿಹೈದರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 3. ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡಾ 
ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ, 4. ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ಎಸ್‌ 
ಮುಸಲಾಪುರ-ಪರಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ್ಥಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಪೂಜಾರಿ 
ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 'ಔಾರಟಗಿ 5. ಶ್ರೀ ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 
ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
| ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಪ್ಪಳ ಕುಷ್ಟಗಿ ಕುಷ್ಠಗಿ 177 ಪಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗೆ ಪ್ರಢಳ ನ್ಗ ಕುಷ್ಠ ತಾಲೂಕನಲ್ಲಿ' ನಡಯುವ 8000 5 ಪಂಡರಕಷ್‌ೌಗಾರ್ಲಾ ಶ್ರೀ. ಮಂಡರಿಕಮ್‌ ಗರ್ಲಾ | 49229.78 | 246313) 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು [ನೀರು ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿ: ವೃದ್ಧಿ (ಐ.ಹಚ್‌.ಪಿ) (ಐ.ಹಚ್‌.ಪಿ) 
ಸಲುವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ 2. ಶ್ರೀಸಾಹಿಬ್‌ರಾವ್‌ ಕಾಕಾ 
ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಖರ್ಮಟೆ (ಪ್ರಥಮೇಶ ಕನ್ನಟಕ್ಷನ್ಸ್‌) 
ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
| 1321 ಕೊಪ" ಕಷ್ಟಗ —ಷ್ಠಗ ಗರಜನ ಉಪ ಯೋಜನ |ನಾಪ್ಠಳ "ಜಿತ್ಲೆಯೆ ಕುಷ್ಠಗಿ" ತಾಲ್ಲೂಕಿನ : 3 542733 
ಹಂಚಿನಾಳೆ. ಗಡಚಿಂತಿ ಮತ್ತು ಯಲಬುರ್ತಿ ದೊಡ್ಡಬಸನಗೌಡ ಅಂಡ್‌ ಕಂಪನಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಕಾಂ 2. ಬೆಳ್ಳಬಟ್ಟು ಹೆನ್‌ಜರೆಡ್ಡಿ ಕಿಷ್ಟರೆಡ್ಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸೌಹರ್ದ ಇನ್ವಾಟೆಕ್‌ ಪ್ರೆ ಪ್ರೆ ನಟ 
ಲಿಮಿಟೆಡ್‌) 
3. ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲನಗೌಡ 
4. ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ಎಸ್‌ ಪೂಜಾರಿ 
7 ears SSE ರಾಯಚೊರು ನಗರ 4707 ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ರಾಯಚೂರು ಜಿಕ್ಲೆ ರಾಯೆಚಾರು `ತಾಲುಕಿಸೆ 150.00 ಶ್ರೀ ಸ್ರ ಶ್ರ ಪ್ರೆ 737.43 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು |ಜಾಗೀರ ವೆಂಕಟಪೂರ ಮತ್ತು ರಘುನಾಥನಹಳ್ಳಿ ಇದರಮವನಿ (ಶ್ರೀರಾಮ ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್‌ ಇದರಮನಿ (ಶ್ರೀರಾಮ 
ಗಮದ ಕೈತರಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುವ ಪಕ್‌) ಎಲೆಕ್ಟಿಕೆಲ್‌ ವಕ್ಸ್‌) 
ಕಾಮಗಾರಿ 2. ಶ್ರೀ ಅನಂದಪ್ಪ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ 
ಕಂಠಿ 
1323 | ರಾಯೆಚೊರು | ಲಿಂಗಸಗೂರು ೦ಗಸಗೂರ 350.00 


ಏತ ನೀರಾವರಿ pda 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಲದುರ್ಗ ಏತ 


ನೀರಾವರಿ ಪುಸಶ್ನೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಸಲ. ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಧಾಗವೆಹಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 'ೆಚ್ಚಿ Kk 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೆ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
I 4 6 8 9 Ml 
7327 ಶೆಂಗಸಗೂರು|ನಿತಾಷಘನಕ ಹೋಸೆ ರಾಯೆಚೊರು`ಜಿಕ್ಲ`ಶಂಗಸಗೊರು ತಮಾ 1 5 ಆಮೆರಗುಂಡಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಶೀ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ 0.00 
ಅಮದಿಹಾಳ ಗೃಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಕಲ್ಗುಡಿ 2. ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರದಾರ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು (ಕೆಕೆಬಿ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್‌ ಆಂಡ್‌ 
ಕನ್ನಾಪೂರಹಟ್ಟಿ ಗ್ಲಿಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಕಪ್ಪಕ್ಷನ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌) 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 3. ಶ್ರೀ ಕನಾಲ ವೆಂಕಟರಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ( 
ಕೆವಿಆರ್‌ ಕನ್ನಟ್ಟಕ್ಷನ್‌) 
p - 4-ಶ್ರೀ-ನರಸಿಂಹ-ನಾಯಕ 
5. ಶ್ರೀ ವಿ.ಸಿ. ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ (ಶೀ 
ಗುರು ಕನ್ನಟಕ್ಷನ್ಸ್‌) 
[ro ರಾಯೆಚಾರು ಮಾನವ್‌ ನವ ವಿಕ್‌ಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜ ರಾಯೆಚೊರುಜಿತ್ಜೆ ಮಾನ್ವಿ “ತಾಲೂಕ ೯ ವಕೇಶ ಎಲ್‌ ಆಂಗಂಡ ಕೀ ವರಾತ ಎರ್‌ ಆಂಗಂಡ 91.20 
ಮಾಡಗಿರಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್‌-। ಮತ್ತು ಸೈಟ್‌- , ದೀಲೀಪ್‌ ಕುಮಾರ ಸಕಲೇಚ 
2ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
1326 | NER | ONIN | ODT ನಿಶೌಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ರಾಯೆಡಾರು`ಜಕ್ಷರಾಯೆಚಾರು ತಾಮಾಕನೆ 5 ಕ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಗಾಜರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಪಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ 
ಮಾಡುವುದು. 
1327 | ರಾಯಚೊರು | ರಾಯಚೂರು | ರಾಂಚೊರು ನಗರ |ನಿಕೌಾಷ ಘದಕ ಹವನ ರಾಯಚಾರು`ಜಕ್ಷ್‌ರಾಯಚಾರುಾಮೂಕನ 50.00 ಶೀ ಎಂ.ನಾಗರಾಜ ಗೌಡ [ಕ್ರೀ ಮೆಹಾರೇವಪ್‌ ವ 715 


1329 


ರಾಯಚೂರ 


ರಾ ರಾಯೆಚೊರು ನಗರ [ವಿಶೇಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಸಂಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


. ಶ್ರೀ ಮಕಬೂಲ್‌ ಅಹಮದ್‌ 
ಶ್ರೀ ಮಹಮದ್‌ ಇಸ್ನಾಯಿಲ್‌ 

. ಶ್ರೀ ದೀಲಿಪ ಕುಮಾರ ಸಕಲೇಚ 
. ಶ್ರೀ ವಿರೇಶ ಎಲ್‌ ಅಂಗಂಡಿ 

- ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮರಕಮ್‌ದಿನ್ನಿ 
. ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಬಿ 
ಇದರಮನಿ (ಶ್ರೀರಾಮ ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್‌ 
ವಕ್ಸ್‌) 


FRE 


ಇದರವಮನಿ (ಶ್ರೀರಾಮ 
ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ ವಕ್ಸ್‌) 


ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೊರು ತಾಲೂಕಿನೆ 
ಸಂಕನೂರು ಸೈಟ್‌ 2 ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


ರಾಯಜಾರು ರಾಯಚೂರು ನಗರ |ನಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಶ್ರೀ ಎಂ. ನಾಗರಾಜ ಗೌಡ 
. ಶ್ರೀ ಮಕಬೂಲ್‌ ಆಹಮದ್‌ 
. ಶ್ರೀ ಮಹಮದ್‌ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ 


ಪ್ರೀ ಮೆಹಾಡೇವಪ್ಪೆ ಬಿ 
ಇದರಮವಿ (ಶೀರಾಮ 
ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ ವಕ್ಸ್‌) 

[3 


. ಶ್ರೀ 
. ಶ್ರೀ 


ವಿರೇಶ ಎಲ್‌ ಆಂಗಂಡಿ 
ಬಸವರಾಜ ಮರಕಮ್‌ದಿನ್ನಿ 


1. 
2 
3 
4. ಶ್ರೀ ದೀಲಿಪ ಕುಮಾರ ಸಕಲೇಚ 
S. 
6. 
7 


. ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಬಿ 
ಇದರಮನಿ (ಶ್ರೀರಾಮ ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್‌ 
ವಕ್‌) 

8. ಶೀ ಸಿದ್ದನಗವಡ 


25.00 —ZRರrಗನರSನ 


ರಾಯೆಚೊರು`ಜಿಕ್ಲೆ ` ರಾಯಚೊರು`ತಾಲೂಕಸೆ 
ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದು ರಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ 
ರಂಗಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


- ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್‌ಶವೆ: 


ಕಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಸ್‌ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `ಟಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ`ಭಾಗವೆಹಿಸಿದ ರಡರ್‌ ಆಂಗೇಕಾರವಾದ 1 ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಮೆಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಹೆಂತೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 14 
OTRAS SRS | ನಗರ |ವಕಾಷ ಘಡ್‌ ಹವನ |ರಾಯಚೊರು ಜತ್ಲೆ ರಾಯೆಚಾರು ತಾಲೂಕಿನ 6.20 1 ಕ್ರ ಬಸವರಾಜ ಪರಕವ್‌ದನ್ನಿ1 5 ಬಸವರಾಜ 29135 22189 
ವವಧ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಮಲಿಯಾಬಾದ್‌, ಮರಕಮ್‌ದಿನ್ನಿ 
ವಡವಟ್ಟಿ, ದೇವನಪಲ್ಲಿ, ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ, 2. ಶ್ರೀ 
ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ, ಗೌಸನಗರ, ಯರಮರಸ್‌ ಚೆಂದಶೇಖರ್‌ ನಾಯಕ್‌ 3. 
ಕ್ಯಾಂಪ್‌, ಹೊಸುರ, ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ, ಬಿಜಿನಿಗೇರಾ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಗೋರೆಬಾಳ 


ಮತ್ತು ಹಾರ್ಕನದೋಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ 
ಪಲಾನುಭವಿಗಳ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 


ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಟೆಂಡರ್‌ -59 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 
1M | ರಾಯಚೊರು | ಸಿಂಧೆನೊರು ಸಿಂಧನೂರು ಪಕಾಷ್‌ ಡಕ ಯೋಜನೆ ರಾಯಚಾರ ಚಕ್ಲ ಸಂಧನೂರು`ತಾಲೂಕೆ 200.00 ಅಂದಾಜು'ಪೆತ್ರಿಕೆ 


ಚಿಕ್ಕಕಡಬೂರು ದಿಂದ ಹಿರೇಕಡಬೂರು ರಸ್ತೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 


ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ರಾಯಿಚಾರ್‌ | ಸಿಂಧನೊರು ಸಿಂಧನೂರ ಪಕಾಷ್‌ ರ್‌ ಯೋಜನೆ ರಾಯಿಚಾರು ತ್ಸ ಸಂಧನೊರು`ತಾಲೂಕನೆ 100.00 | ಶೀ ಮಹಾರೇಷಪ್ಪೆ' ಬಿ ಶ್ರಿ ಮಹಾರೇಷಪ್ಪ'ಜ ಕವನದ ಪಾಕ ನಾಡಡಣಾಗಿದೆ. 
ಕುನ್ನಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇದರಮನಿ (ಶ್ರೀರಾಮ ಎಲೆಕ್ಟಿಕೆಲಲ್‌ ಇದರಮನಿ (ಶ್ರೀರಾಮ 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಕ್ಸ್‌) ಎಲೆಕ್ಸಿಕಲಲ್‌ ವಕ್ಸ್‌) 
2. ಶ್ರೀ ಇನಾಯತ್‌ ಖಾನ್‌ 
3. ಶ್ರೀ ಜಕರಾಯ 
4. ಶ್ರೀ ವೆಂಕೋಬ ವಡೆಯರ್‌ 
5. ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲನಗೌಡ 
ರಾಯಚೊರ | ಡೇಷದು ಕಣ ಫನ್‌ ಮಾನ ಡೇಷರರ್ಗ ತಾಲೂಕ ನಲುವ ಸಮಯ" 200.00 ತರದಾವ ಪಕ್‌ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಏತ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 


ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ಫೀಡರ್‌ 
ಲೈನ್‌ ಆಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ರಾಯಚಾರು'| ದೇವಡುರ್ಗ ನವರ ಷರ್‌ ಹಾವ ರಾಯಚೂರು ಜಕ್ಲೆ ರೌವಡರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ 500 
ಭೀಮರಾಯ ತಂ ನರಸಪ್ಪ ದೇವದುರ್ಗ 

ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.41ರ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರದು 

ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


. ಶ್ರೀ ಹಾಜೀ ಮೆಶ್ಲಂಗ್‌ 


ದಧಹಷಾತ  ನಪತಾರ | ರಾಹಷಾರ ನಗರ ಾಷ ಘನ ಹೋ |ರಾಯಚಾರು `ಜಿಕ್ಲೆ' ರಾಯೆಚೊರು ತಾಲೂಕಿನ 570 
ಹೊಸ ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಷೀಷ್ಟಪ್ಪ ತಂದೆ 

ಅಂಕಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 

ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ರಾಯಚೊರು'ನೆಗರೆ ರಾಹಚಾರ `ಚಿಕ್ಲ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕನೆ 570 
ವಡವಟ್ಟಿ ಗಾಮದ ತಿಕ್ಕಣ್ಣ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು 


ರಾಯಚೊರು | ರಾಯೆಃ 


ನಾಯಷಾರು | ಕಾಯಚಾರು |ರಾಯಚೊರು"ನೆಗರ ರಾಯಚಾರು ಜಕ್ಲ`ರಾಯಚೊರು`ತಾಲೂಕಿನೆ 6.20 
ದೇವನಪ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ 
ಮುಡ್ದಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ರಾಯಚಾರು ಜಳ ರಾಯೆಚೊರು ತಾಲೂಕಿನ 5.50 — - 3೦ಡರ್‌ ಪ್ರೆಕ್ರಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಮಾನ | 

ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ 

ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ರಾಷಚಾರು | ರಾಂಪೂರ | ರಾಯಚೂರು ಪಗರೆ 


ಕ್ರ ಜೆತ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಹ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] `ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಷ ಧಾಗವನಸದ ಔಂಡರ್‌ ಆಂಗಿಣಾರವಾದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ ್‌್‌ಾ್‌ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು - ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೂರ್ಣಗೂಂದಡಿದೆ | ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
7 3 4 [5 3 ——— 


ರಾಯೆಚಾರು] ರಾಯಚಾರು | ರಾಯಚಾರು ನಗರ 


ರಾಯಚೊರು`ಜಿತ್ಲ`"ರಾಯಚೊರು` ಲೂಕ 
ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಗಂಡ 


ನರಸಪ್ರ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ರಾಯೆಚೊರು | ರಾಯಚೊರು 


ಯಚೊರು ನಗರ 


ರಾಯೆಚೊರು`ಜಿಕ್ಷರಾಯಚೊರು ತಾಪನ 
ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ. ಗಾಮದ. ರಂಗಪ್ಪ. ತಂದೆ 
ಗೋಕರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ರಾಯಚೊರು | ರಾಯೆಚೌರು 


ರಾಯಚೊರು ನೆಗೆ ರಾಯೆಚೊರು`ಜಿಕ್‌ರಾಯಚೊರು ತಾಲಾನ 
ಗ್ರಾಮಡ- ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ: ದಿತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇಪರಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು 


1342 


ರಾಂಚೊರು`ಜಕ್ಷ`ರಾಯಿಚಾರಾ ತಾಲೂಕ 
ಗೌಸನಗರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ 
ಹನುಮಂತು ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ರಾಯಚೊರು ನಗೆ 


ರಾಯಚೊರು ಜಕ್ಕ ರಾಯಚೂರು ಸಾಮಾನ 
ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ 
ಅಂಜಿನಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ರಾಯಚೊರುಜಿಕ್ಲರಾಯೆಚೊರು` ತಾಲೂಕ 
ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ 
ಹನುಮಂತು ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ 
ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಯ್ಯ ತಂದೆ 
ನಡುಪಿ ಹನುಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿಯಿಂದ ವೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ರಾಯಚಾರು`ಜಿಕ್ಲರಾಯಚಾರು ತಾಲೂಕ 
ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಗೂನಿ 
ಭೀಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ರಾಯೆಚಾರು ಜಕ್ಕ" ರಾಯಿಜಾರು ಲಾ 
ಬೀಜನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರೆಪ್ರ 
ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ರಾಯಿಚಾರುಜಿಕ್ಲ್‌ "ರಾಯಚೂರು ಾಲೂಕನೆ 
ಬೀಜನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜೀವಪ್ಪ ತಂದೆ 
ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ರಾಯೆಚೊರು`ಜಿತ್ಲ್‌ರಾಯಿಚಾರು ತಾಲೂಕ 
ಬೀಜನಗೇರಾ ಗಾಮದ ಜಯಪ್ಪ ತಂದೆ 
ಯಂಕಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


| 
ಕಸಂ. ಚಿತ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್‌ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಟಂಡರ್‌ನಳ್ಲಿ'ಧಾಗಪೆಹಿಸಿದ ಚಔಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ನತ್ತಗ'ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ | 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
1 2 3 4 Fi $8 9 10 1 12 13 14 | 
15 SSE] ರಾಸಡಾರ |ರಾಯಷಾರ ನಗರ ಘಡ್‌ ಯಾವನ ರಾಹಷಾರ ಸ್ಸ್‌ ರಾಹಷಾರ್‌ ಮಾನ 533 = - > ವ ಷ! ರಡರ್‌ಪಯಳ್ಷದೆ. 
ಹಾರ್ಕನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭಕರ ತಂದೆ 
ಹನುಮಂತು ಇಷರಿಗೆ ಕೊಳಷೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
3ST | Sood ರಾಯಚೂರು ನೆಗರ|ವಿಶಾಷೆ ಘಟಕ್‌ ಯೋಜನೆ pe 


ಹಾರ್ಕನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದ ತಂದೆ 


| 


1352 1 ರಾಯಚೊರ ರಾಯಚೂರು ನಗರ |ಎಕಾಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ 
ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

ರಾಯಿಚಾರು ರಾಯಚೂರು `ನೆಗರ |ನಿಶೇಷ' ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 

ಗೌಸನಗರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ 
ಹನುಮಂತು 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

Raa oaಾರ | ರಾಹಚಾದು | ರಾಯಚೂರು ನಗರ |ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಹನುಮಂತ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ರಾಯೆಚಾರು`ಡಳ್ಲೆ`ರಾಯೆಚೊರು ತಾಲೂಕಿನ 


ನೀರಾವರಿ 


ನಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ 
(ಆಕೆಯ ಬೊರವೆಲ್ಸ್‌) 
ky 


ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 


5.25 F 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
EX Kk; 
ಸ್ರ (ಆಕ್ಷಯ ಬೊರಪೆಲ್ಸ್‌) 

2. ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪ ಹೆಚ್‌ ನಾಗೋಜಿ 
(ಸಾಗೋಜಿ ಎಂಟರ ಪ್ರೈಸಸ್ಟ್‌) 
3. ಶ್ರೀ ಮಂಡಕಲ್‌ 
4. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ (ಬಸವರಾಜ 
ಪಿ.ಡಬ್ಬೂ.ಡಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಸ್‌ರ್‌) 
5, ಶ್ರೀ ಸುಭಾಶಚಂದ್ರ 
6. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವರ್ಥಿ 

6.00 ; 

ಪಿ 
. ಶ್ರೀ ಪ್ಪ 
(ನಾಗೋಜಿ ಎಂಟರ ಪ್ರೈಸಸ್ಟ್‌) 
3. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ (ಬಸವರಾಜ 
ಪಿ.ಡಬ್ಬೂ.ಡಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಸ್‌ರ್‌) 
4. ಶ್ರೀ ಸುಭಾಶಚಂದ್ರ 
5. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವರ್ಥಿ 
.00 ತ 


W § 


— ಕಲಸದ ಆದೇಶ ನೀಡಬೀಕಾಗಿದ. 


ಶ್ರೀ ರುದೆಗೌಡೆ 
ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ (ಅಕ್ಷಯ 


ಗೌಸನಗರದ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜೀನಯ್ಯ ತಂ 
ಹನುಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


2. ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪ ಹೆಚ್‌ ನಾಗೋಜಿ 
(ಸಾಗೋಜಿ ಎಂಟರ ಪ್ರೈಸಸ್ಟ್‌) 
3. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ (ಬಸವರಾಜ 


5 N 
k) 
4. ಶ್ರೀ ಸುಭಾಶಚಂದ್ರ 


ಪಿ.ಡಬ್ರೂ.ಡಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್‌ರ್‌) 
5. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವರ್ಥಿ 


1335 


ರಾಯೆಚೊರು'| ರಾಯೆಚೊರ 


ರಾಯಚೂರು ನಗರ |ವಿಕಾಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ರಾಯಚೂರ 
ಬೀಜನಗೇರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವೆಂದ್ರ ತಂ/ತಿಮ್ಮಪ್ಪ 


ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಂ ರು ತಾಲೂಕಿನ 


(ಅಕ್ಷಯ ಬೊರವೆಲ್ಸ್‌) 
2. ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪ ಹೆಚ್‌ ನಾಗೋಜಿ 
(ನಾಗೋಜಿ ಎಂಟರ ಪ್ರೆ ಸಸ 
3. ಶ್ರೀ ಮಂಡಕಲ್‌ 

4. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ (ಬಸವರಾಜ 
ಪಿ.ಡಬ್ಬೂ.ಡಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಸ್‌ರ್‌) 
5. ಶ್ರೀ ಸುಭಾಶಚಂದ್ರ 

6. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವರ್ಥಿ 


ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ನೀರಾವರಿ ಬೊರವೆಲ್‌) 


- ಕಲಸದ ಆದೇಶ ನೀಡಚಿಕಾಗಿಡೆ. 


— ಕಲಸದೆ ಆದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಪೆಬ್ಡ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


TEs 


9 6 7. 8 9 10 11 
ರಾಯೆಚೊರು']ರಾಯೆಚೊರು`ನೆಗರ | ನಿತೌಾಷ್‌ ಘಟ್‌ ಯೋಜನೆ ರಾಯಚೂರು `ಜಕ್ಷ್‌'ರಾಯೆಚಾರು `ತಾಮೂಕನೆ 5.50 1. ಕೀ ರುದಗ್‌ಡ ಮಾಠೆಪಾಟ್‌ಲ 5 ರುದಗ್‌ಡ 4.72 — 
ಬೀಜನಗೇರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ (ಆಕ್ಷಯ ಬೊರವೆಲ್ಸ್‌) ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ (ಅಕ್ಷಯ 
ತಂ/ಗೋಳ್‌ಮಾರಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ 2. ಶ್ರೀ ಮಂಡಕಲ್‌ ಬೊರವೆಲ್ಸ್‌) 
ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 3. ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪ ಹೆಚ್‌ ನಾಗೋಜಿ 
(ನಾಗೋಜಿ ಎಂಟರ ಪೈಸಸ್ಟ್‌ 
4. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ (ಬಸವರಾಜ 
§ § ಪಿ.ಡಬ್ದೂಡಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಸ್‌ರ್‌) 
5. ಶ್ರೀ ಸುಭಾಶಚಂದ್ರ 
6. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವರ್ಥಿ 
357 | ರಾಯಚಾಡ'] ರಾಯಚೊರು'| ರಾಯಚೂರು ನಗರ |ವಿಕಾಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ [ದಾಯಷೊರು ಡಕ್ತ` ರಾಯಚೂರು ತಲಾ | 300 | ಕಮಾರ ಪ ಕ್ರ ಕುಮಾರ ಪೆ 4 ವ ಆಡೇಶ ನೀಡಪೆಣಾಗಿದೆ. 
ದೇವನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ 2. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ (ಬಸವರಾಜ 
ತಂ/ಬೂದ್ಧಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ಪಿ.ಡಬ್ಬೂಡಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಸ್‌ರ್‌) 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
1355 | ರಾಯಚೊರು | ರಾಯಚೂರು | ರಾಂ ನಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ರಾಯೆಚೊರು`ಜಿಕ್ಲೆ`ರಾಯೆಚಾರು`3ಾಲೂಕನೆ 5.75 1 5 ರುಡಗ್‌ಡ ಮಾರಿಪಾಟಲ]5 ರುಡೆಗಡ 494 - - ಅಸದ್‌ ಇಡೆಶ ನೇಷ3ಣಾಗಿದೆ 5 
ಬೀಜನಗೇರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಜಂಬಣ್ಣ ತಂ/ (ಅಕ್ಷಯ ಬೊರವೆಲ್‌) ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ (ಅಕ್ಷಯ 
ವೇಂಕಟ್ಸ್‌ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ 2. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ (ಬಸವರಾಜ |ಬೊರವೆಲ್‌) 
ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಪಿ.ಡಬ್ಬೂ.ಡಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಸ್‌ರ್‌) 
3. ಶ್ರೀ ಸುಭಾಶಚಂದ್ರ 
4. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವರ್ಥಿ 
1359 | ರಾಯೆಚೊರು |] ರಾಯೆಚೊರು'|ರಾಯಚೊರು ನಗರ |ವಿಕೌಷ್‌ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ರಾಯಚೊರು`ಕೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ 5,25 1. ಶ್ರೀ ರುದಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಶ್ರೀ ರುದಗೌಡ 4.51 — — ಸದ ಇಡೇಶ ₹ಡದೆಕಾಗಿದೆ 
ಬೀಜನಗೇರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ (ಅಕ್ಷಯ ಬೊರವೆಲ್ಸ್‌) ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ (ಅಕ್ಷಯ 
ತಂ/ನಾಗಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 2. ಶ್ರೀ ಮಂಡಕಲ್‌ ಬೊರವೆಲ್‌) 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 3. ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪ ಹೆಚ್‌ ನಾಗೋಜಿ 
ನಾಗೋಜಿ ಎಂಟರ ಪ್ರೈಸಸ್‌) 
4. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ (ಬಸವರಾಜ 
ಪಿ.ಡಬ್ಬೂ.ಡಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌) 
೨. ಶ್ರೀ ಸುಭಾಶಚಂದ್ರ 
6. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವರ್ಥಿ 
160 | ರಾಯಚೂರು | ರಾಯಚೊರು'| ರಾಯಚೂರು ನಗರ |ನಿಕೌಷ್‌ಘದಕ ಯೋಜನೆ ರಾಯೆಚೊರು ಜಿಕ ರಾಯೆಚೊರು`ತಾಲೂಕನೆ 525 1 ಶೀ ರುಡೆಗ್‌ಡ ಮಾಶಿಸಾಟಿಲ|5ೀ ರುಡಗ್‌ಡ 4.53 — - ಕರಸಡ್‌ಆಡ ತ್‌ ನಡಚ್‌ಗಿಡೆ 
ಬೀಜನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್‌ (ಅಕ್ಷಯ ಬೊರವೆಲ್‌) ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ (ಅಕ್ಷಯ 
ಹನುಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 2. ಶ್ರೀ ಮಂಡಕಲ್‌ ಬೊರವೆಲ್‌) 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 3. ಶೀ ವೀರಪ್ಪ ಹೆಚ್‌ ನಾಗೋಜಿ 
(ನಾಗೋಜಿ ಎಂಟರ ಪ್ರೆ ೃಸಸ್ಸ್‌ 
4. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ (ಬಸವರಾಜ 
ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್‌ರ್‌) 
5. ಶ್ರೀ ಸುಭಾಶಚಂದ 
6, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವರ್ಥಿ 
el | ರಾಯಚೂರು | ರಾಯಚೂರು | ರಾಯಚೂರು ನಗರ |ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ರಾಯಚೊರು`ಚಕ್ಲ`ರಾಯೆಚಾರು` ಲೂಕ 559 15೯ ರುಡಗ್‌ಡ ಮಾರಿಪಾಟಲ|5 ರುಡಗ್‌ಡ 473 ವ - ಕಲಸದ ಆಡೆ ತ ನೇಷಪಣಾಗಿದೆ. 
ದೇವನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತು (ಅಕ್ಷಯ ಬೊರವೆಲ್ಸ್‌) ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ (ಅಕ್ಷಯ 
ತಂ/ಬೀಮಣ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 2. ಶೀ ವೀರಪ್ಪ ಹೆಚ್‌ ನಾಗೋಜಿ |ಬೋರವೆಲ್ಸ್‌) 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಸಾಗೋಜಿ ಎಂಟರ ಪ್ರೈಸಸ್ಟ್‌ 
3. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ (ಬಸವರಾಜ 
ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ. ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್‌ರ್‌) 
4. ಶ್ರೀ ಸುಭಾಶಚಂದ್ರ 
5. ಶ್ರೀ ಶೀನಿವಾಸ ಗೋವರ್ಥಿ 


ಹೆಕ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತತ TI ಶರ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ `ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ`ಭಾಗವೆಹಿನಿದೆ ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಪಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹತೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿ 


p 3 4 ಸ [5 7 § ಠ [D [ [p 7 
ಕಾಪಾ ರಾಹಾ |ರಾಹಡಾರ ನಗರ |ನಕಾಷ ಘಡ ಯಾನೆ ಕಾಹಷಾರು ಸಕ್ಸ ಕಾಹಷಾರ ನನ 537 ಸಕತ ಶಸರತ 731 SE ಕಲಸ ಆಡೇತ'ನೀಡಚಿಕಾಗಿದೆ. 
ಬೀಜನಗೇರ ಗಾಮದ ಸಣ್ಣ ಈರಣ್ಣ ತಂ 2. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ 


ತಾಯಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ರಾಯಚಾರ್‌] ರಾಹಷನರು ರಾಯಚೂರು ನಗರ |ನಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜಕೆ ರಾಯಚೊರು`ಜಕ್ಲ`ರಾಯೆಚೊರು` ತಾಲೂಕಿನ 6.23 1 ಶ್ರೀ ಪೆಂಕಟೇಶೆ ಶ್ರೀ ವಂಕಟೀಶ 4.52 — - ಪಸರ ಆಡ್‌ ನೇಡಬೆಕಾಗಿದೆ 
ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದುರಂಗಪ್ಪ ತಂ 2. ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ 


ರಂಗಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಕಾಜಾರಾ | ಶಂಗಸಗೂರು ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ರಾಯಚಾರು`ಜಿಕ್ಷೆ`ಶೆಂಗಸೆಗೊರು `ತಾಲೂಕಿನೆ 4000 ||ಶ್ರೀ ಮೌನೇಶ ಡ ಶ್ರೀ ಹುಸೇನಪ್ಪ 33.9] 3350] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಉಳಿಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 2. ಶ್ರೀ ಹರೀಶ ಹಚ್‌ ಸಾನೋರೆ 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 3. ಶ್ರೀ ಮಕಬೂಲ ಅಹಮದ್‌ 
4. ಶ್ರೀ ಹುಸೇನಪ್ಪ 
5. ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೆದಾರ ಸಂಗನಬಸಪ್ಪ 
6. ಶ್ರೀ ರಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 
7. ಶ್ರೀ ಕಾಜಪಾಷ 
ರಾಯೆಚಾ ಮಾನವಿ ಮಾನವಿ ಗರವನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ `ಮಾನ್ತಿ`'ತಾಲೂಕಿನೆ 10000 | ಶ್ರೀ ಚನ್ನನೆಗಾಡ್‌ ಶ್ರೀ'ವಾಲಚಂದೆ'ವೈ 
ಜಿನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 2. ಶ್ರೀ ಜಾಲಚಂದ್ರ ವೈ ಸಾಲಭಾವಿ |ಸಾಲಭಾವಿ 
ಪಂಗಡ ರೈತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 3. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮರಕಮ್‌ದಿನ್ನಿ 


ಚೆಕ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮಾನವಿ ಮಾನವಿ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ರಾಂ ರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಟ 100.00 |. ಶ್ರೀ ಬಾಲಚಂದ್ರ ವೈ ಸಾಲಭಾವಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಟ್‌-1 ಮತ್ತು ಸೈಟ್‌- 3. ಶ್ರೀ ಕಂದಗಲ್‌ ಬಸಪ 
5 Ne) ೨ pd 
2ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೈತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ 3. ಶ್ರೀ ದಿಲೀಪ್‌ ಕುಮಾರ ಸಕಲೇಚ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 4. ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ ಪಾಟೀಲ 
ಮಸ್ಕಿ ಮೆಸ್ಕಿ ಗರಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ರಾಯಚೂರು `೩ಳ್ಲ"ಮಸ್ಥಿ`ತಾಲೂಕನೆ 100.00 |- ಅಂದಾಜು`ಪತ್ರಿಕ 
ಸಂತೆಕೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಮ್‌ ಮೆಸ್ಕಿ ಗರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ರಾಯಚಾರು ನಲ್ಲಿ `'ಮನ್ಮಿ`ತಾಲೂಕನೆ`ಕನ್ನಾಳ 100.00 | ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ಲನೆಗೌಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾರಂಭಿಸೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಗಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ 2. ಶ್ರೀ ವಿರೇಶ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


|. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಟೆಂಡರ್‌ನಕ್ಲ`ಧಾಗವಹಸಿದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಗುತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 
ಸು ಡ್ಯ 


1367 | ಚಾರು ಗಿರಿಜನ ಉಪ್‌ ಯೋಜ 


ರಾಯೆಚೊರು`ಜಿಕ್ಷ`ರಾಹೆಚಾರು ತಾಲ್ಲೂಕ 90.00 
ಬೂರ್ದಿಪಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜವ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾದ ಭೀಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರೆಯಣ್ಣ, 

ಸರ್ವೆ ನೆಂ: 156, ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಭೀಮಪ್ಪ 

ಸರ್ವೆ ನೆಂ:152/1-3, ಲಾಲಪ್ಪ ತಂದೆ ತಮ್ಮಯ್ಯ 

ಸರ್ವೆ ನಂ: 163/3, ತಿಮ್ಮನ್ನ ತಂದೆ ಹನ್ನನ್ನ 

ಸರ್ವೆ ನೆಂ: 150/2 & 150/12 « 150/61, 

ಸವಾರೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಣ್ಣ ಹನ್ಮಂತು ಸರ್ವೆ ನಂ: 

153, & 152/ಆ, ದೊ. ಲಾಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನ್ನಣ್ಣ 

ಸರ್ವೆ ನಂ: 150/ & 150/ಆ ಇವರ 


1370 | ox ರಜನ ಉಪೆ ಯೋಜ 


cL 


ರಾಯೆಚೊರೆ `ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೊರು ತಾಲ್ಲೂಕ 45.00 
ಗುರ್ಜಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾದ ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ 

ಸರ್ವೆ ನಂ:104, ಸಾಯಿಬಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾರೆಪ್ರ 

ಕುರಿತು ಸರ್ವೆ ನಂ:95, ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಬಸವರಾಜ 

ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಸರ್ವೆ ನಂ:107 ಹಾಗೂ 

ಇತರೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ 


ರಾಯೆಚೊರು | ರಾಯೆಚೊರು ನೆಗೆರ [ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಇದರಮನಿ (ಶೀರಾಮ ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್‌ 
ವಕ್‌) § 
8. ಶೀ ಲಕ್ಷಣ 

= pT 


ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಒದಗಿಸುವುದು. 
WEN ಗಿರಿಜನ ಉಪ್‌ ಯೋನ |ರಾಯಚಾರು ಜಕ್ಸ ಪಾನ ತಾಮ್ಲಾನ ಸಾರವ 150.00 ಬಸವರಾಜ'ಮರಕಷ್‌ರಿನ್ನಿ|ರ ಬಸವರಾಜ 140.11 ನ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲೇಶ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ . ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಬಿ ಮರಕಮ್‌ದಿನ್ನಿ 
ಸರ್ವೆ ನೆಂ: 115 ಉರುಕುಂದಾ ತಂದೆ ದರಮನಿ (ಶ್ರೀರಾಮ ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್‌ 
ಹನುಮಂತ ಸರ್ವೆ ನಂ: 116, ಬಸವೇಶ್ವರ 
ತಂದೆ ಗುರುಪುತ್ತ ಸರ್ವೆ ನಂ: 203, ಶ್ರೀಧರ ಶ್ರೀ ಮೌಲಾಸಾಬ 
ತಂದೆ ಲಿಂಗನಗೌಡ ಸರ್ವೆ ನಂ: ॥॥6, 17 & 
227, ರಾಚಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಾಬಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ: 
203, ವೆಂಕೋಬ ತಂದೆ ಸಾಬಯ್ಯ ಇವರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 
ಮಾಡುವುದು. 
hs ರಾಯೆಚೊರು"] ರಾಯೆಚೊರು'] ರಾಯೆಚೊರು`ನೆಗರಗಿರಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ರಾಯಚೂರು `ಜಿಫ್ಕ್‌ರಾಯೆಚಾರು`ತಾಲಮಾಕನ 40.00 | ಶೀ ಎಂ. ನಾಗರಾಜ ಗಾಡ ಕ್ತ ಮಹಾರೇಷಪ್ಪ್‌ವ ಪೊರ್ಣಗೊರಡಔದೆ: 
ಹೊಸ ಸಂಕನೂರು ಸೈಟ್‌ ನಂ-। ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 2. ಶ್ರೀ ಮಕಬೂಲ್‌ ಅಹಮದ್‌ ಇದರಮನಿ (ಶ್ರೀರಾಮ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 3. ಶ್ರೀ ಮಹಮದ್‌ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್‌ ವಕ್ಸ್‌) 
4. ಶ್ರೀ ದೀಲಿಪ ಕುಮಾರ ಸಕಲೇಚ 
5. ಶ್ರೀ ವಿರೇಶ ಎಲ್‌ ಅಂಗಂಡಿ 
6. ಶ್ರೀ ಅನಂದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕಂಠಿ 
7. ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಬಿ 


ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯೆಚೊರು ತಾಲೂಕಿನೆ 
ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಮಲಿಯಾಬಾ 
ವಡವಟ್ಟಿ, ದೇವನಪಲ್ಲಿ, ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ, 
ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ, ಗೌಸನಗರ, ಯರಮರಸ್‌ 
ಕ್ಯಾಂಪ್‌, ಹೊಸುರ, ಕುರಬದೊಡ್ತಿ, ಬಿಜಿನಿಗೇರಾ 
ಮತ್ತು ಹಾರ್ಕನದೋಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ 
ಪಲಾನುಭವಿಗಳ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು.(ಪ್ಯಾಕೆಜೆ ಟೆಂಡರ್‌ -6 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು). 


ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ನಾಯಕ್‌ 3. 
ವೀರಭದಪ್ಪ ಗೋರೆಬಾಳ 


354.55 1. ಶೀ ಬಸವರಾಜ ಮರಕಮ್‌ ದಿನ್ನಿ |]. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಪೆಗತಿಯ ಫ್ಲೆಡೆ 
ಮರಕಮ್‌ದಿನ್ನಿ 
2. ಶ್ರೀ 


ಜಿಳ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ `ಹೆಸೆರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] `ಟಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲೆ`ಭಾಗಷೆಹಿಸಿದೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ] ಗುತ್ತಿಗೆ ಬ್ಚಿ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹೆಂತ ಷೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
p) £] 4 5 6 7 8 9 10 I 12 13 14 
HA SSIES | oA ಸಿಂಧನೂರು ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ರಾಯಚೊರು`ಜಕ್ಲ ಸಂಧನೊರು`ತಾಲೂಕನೆ 40.00 — — — — ಚಂಡರ್‌'ಪ್ರಯಲ್ಲಡೆ: 


ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಮತ್ತು ಕೆ. ಹೊಸಳ್ಳಿ ಮದ್ಯೆ 
ಹರಿಯುವ ನಾಲೆಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ರಾಯಚೊರು'| ದೇಷದರ್ಗ ವದರ್ಗ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ £ವೆದೆರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಲುವೆಂಜಿ ಸೀ — = _ ps ಠರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಪೊರ್ವಾನುಮೆತಿಗಾಗಿ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ರೈತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ 

ರಾಯಚೂರು] ರಾಯಚೂರು ಚೊರು ಉಪಯೋಜನೆ ರಾಯೆಚಾರು`ಜಕ್ಲ`ರಾಯೆಚೊರು`ತಾಲೂಕನೆ 


ಹಳೆ ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ 
ಯದ್ದಲಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


- - | - - ೦ಡರ್‌ ಪ್ರ್ರಯೆಲ್ಲಿದೆ: 


"ರಾಯಚೂರು ರಾಷಚಾರು [ರಾಯಚೂರು ನಗರ |ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ — - - ps ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಯೆ್ಲಿಡೆ 
ಹೊಸ ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ 
ಬಾಲಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ರಾಯಡಾರ | ರಾಹಡೊರು | ರಾಯಚೂರು ನಗರ |ಗಿರಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಹೊಸ ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತು 
ತಂದೆ ಯಂಕಣ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ರಾಯೆಚಾರು''ರಾಯಚರು ಚಾರು ನಗರ [ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ 
ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


1380 | ರಾಯಚೊರು | ರಾಯೆಚೊರು ಚೊರು'ನೆಗರ [ಗಿರಿಜನ ರಾಯಚೂರು `ಜಕ್ಲೆ`ರಾಯಚಾರು`ತಾಲೂಕನೆ 
ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ 
ಗೊಡಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ರಾಯಾ] ರಾಯಚೂರು | ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ 
ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ರಾಯಚಾರು | ರಾಯಚೂರು | ರಾಯಚೂರು ನಗರ [ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ನರಸಮ್ಮ ಗಂಡ ತಿಕ್ಕಯ್ಯ 
ಇಷರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ರಾಹಾ ರಾಹಡೂಾರ [ರಾಂಚೂರು ನಗರ [ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಗೋವಿಂದು ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


TREE SಾEಾರ |ರಾಯಚೊರು ನಗರ [ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ರಾಯೆಚೊರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ 595 5 ತ 
ಪಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತು ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ 
ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಸಾ - - ೦ಡರ್‌ ಪುಕ್ರಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಗೊತ್ತೆ ಷೆಚ್ಚೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ” ಷೆರಾ 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತ್ರ ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಷಿ'ಧಾಗವಓನಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ತಂಗೀಕಾರವಾದೆ | ೫ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


5 6 

ಗಿರಿಜನ ಉಪ್‌ಯೊಜನೆ ರಾಯಚೊರು`ಜಿಕ್ತ್‌`ರಾಯಚಾರು`ತಾಮೂಕನೆ 
ವಡವಟ್ಟಿ ಗಾಮದ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ 
ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


75 [ರಾಯಚ ರಾಯೆಚಾರು [ರಾಯಚೂರು ನಗರ 570 - — ಸ _ — — ಟೆಂಡರ್‌ ಪಕ್ರಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


186 | ರಾಯಚೊರು | ರಾಯಚೂರು | ರಾಯಚೂರು ನಗರ |ಗಿರವನ ನಪ ಯೋಜನೆ ರಾಂಯಚೊರು `ಜಿಕ್ಲ`ರಾಯೆಚೊರು ಮೂಕನ 
'ಡೇಷನಪಲ್ಲಿ--ಗ್ರಾಹುಡ: ಆಂಜಿನಮ್ಮ ಗಂಡ 
ಹನ್ಮಂತ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


6.70 Fo — ನ್‌ = ನ ಹ 


1387 | ರಾಯಚೊರು | ರಾಯಚೂರು | ರಾಯಚೂರು ನಗರ 


ಗಿರಿಜನೆ ಉಪೆ 


4 


F} ರಾಯಚೊರುಜಿಕ್ಲ್‌ ರಾಯಚೂರು ತಾರಕ 543 ps ps ಎ ್‌ ps = ಟಂಡರ್‌ ಪಕಯಕ್ಸಡೆ: ವ” 
ದೋಳ್ಳಮಾನ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ 'ಅಂಜೀನಯ್ಯ § 

ತಂದೆ ಸುಖಾ ಹನುಮಂತು ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


1388 | ರಾಯಚೊರು | ರಾಯಚೂರು | ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ರಾಯೆಚೊರು`ಜಿಕ್ಲ್‌`ರಾಹೆಜಾರು`ತಾಲೂಕನೆ 543 ps ಧನ = - ps ಟೆಂಡರ್‌ ಪಂಕ: 
ಬೋಳ್ಳಮಾನ ದೊಡ್ಡಿ ಗಾಮದ ಬೋಳಬಂಡಿ 
ತಂದೆ ಸುಖಾ ಹನುಮಂತು ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿಯಿಂದ ವೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


1385 | ರಾಯಚೊರು | ರಾಯಚೊರು | ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ರಾಯೆಚೊರು”`ಜಿ್ಲೆ`ರಾಯೆಚೊರು `ತಾಲೂಕಿನೆ 570 - - ಟಂಡರ್‌ ಪ್ರಯೆಕ್ತಿದೆ: § | 
ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮೇಶ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ 
ಜಂಬ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

1390 | ರಾಂಯಚೊರು | ರಾಯಚೊರು | ರಾಯಚೊರು ನೆಗರೆ |ಗಿರಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ರಾಯಿಚಾರು`ಜಕ್ಸ`ರಾಯೆಜಾರು`3ಾಲೂಕನೆ 543 = = ಟೆಂಡರ್‌ ಪಕಯಶ್ತಿಡೆ: |] 
ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೆಪ್ತ ತಂದೆ 
ಹನುಮಂತು ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ A 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು | 

101 | ರಾಂಶಿಚೊರು | ರಾಯಚೊರು | ರಾಯಚೊರು ನಗರ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ರಾಯಚಾರು`ಜಕ್ಲ`ರಾಯೆಣೊರು` ತಾಲೂಕ 5.75 - - ಟೆಂಡರ್‌ ಪಕಯಕ್ರಡ jt 

§ ಮಿಟ್ಟಿ ಮಲ್ಯಾಪೂರು ಗಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ತಂದೆ 
ಗಾರಲದಿನ್ನಿ ಭೀಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
ರಾಯೆಚೊರು'| ರಾಯಚೊರು'ನೆಗರೆ |ಗಿರಿಜನೆ ಉಪಯೋಜನೆ ರಾಯಚೊರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು 'ತಾಲೂಕಿನೆ 5.50 - ಟೆಂಡರ್‌ ಪಕ್ರಿಯಕ್ತೌಡೆ: - 
ಬೀಜನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನರಸಪ್ಪ ಅಯ್ಯಣ್ಣ 
ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು ನಗರ [ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ರಾಯಚೊರು`ಜಕ್ಷ`ರಾಯೆಚೊರು`ತಾಲೂಕನೆ 625 = ವ ಚಂಡರ್‌ ಪಕಯಶ್ರಡೆ 

ಬೀಜನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಯ್ಯ ತಂದೆ 
ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ರಾಯಚೂರು [ರಾಯಚೂರು ನಗರ [ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ರಾಯಚೊರು`ಜಿಕ್ತ`ರಾಯೆಡೂರು`ತಾಮೂಕನೆ 5,75 — _ ಮ = ಕಾ ವ ತರಷರ್‌ 
ಬೀಜನಗೇರಾ ಗಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ 
ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ರಾಯೆಚೊರು'[ರಾಯಚಾರು'ನಗರ ಗಿರಿಜನ ಉಷ ಯೊಜನೆ ರಾಯಚೊರು`ಜಕ್ಷೆ`ರಾಯಚೊರು`ತಾಮೂಕನೆ 600 |- - - ಪ ಜ ನಾ ಡಂಡರ್‌ ಪಣ್‌ 
ಹಾರ್ಕನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಈರಪ್ಪ ತಂದೆ 
ಹನುಮಂತು ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
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ಚಿಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಟಚಿಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದೆ ಗುತ್ತಿಗೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತೆ 


ರಾಯಚೂರು `ಜಕ್ಷ`ರಾಯೆಚೊರು`ತಾಲೂಕಿನೆ 
ಬೀಜನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ 
ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ನೀರಾವರಿ 


ರಾಯಚೂರು | ರಾಯಚೂರು |ರಾಯಚೊಾರು 


ನಗರ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ರಾಯಚಾರು`ಜಕ್ಸ`ರಾಯಿಡೊರು`ತಾಲೂಕಿನೆ 
ವಡವಟ್ಟಿ ಗಾಮದ ಲಕ್ಷೀ ಗಂ/ಬಜಾರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ರಾಯೆಚೊರು | ರಾಯೆಚೂರು [ರಾ 


ಯಚೊೂರು 


ರಾಂಸಚಾರು`ಜಕ್ಲ`ರಾಯಚಾರು`ತಾಲೂಕನೆ 
ಹಳೆ ಮಲಿಯಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ತಂ 
ದಾಸಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


1 ಶೀ ರುದಗ್‌ಡ ಮಾಶಿಪಾಟೀಲ 
(ಅಕ್ಷಯ ಬೊರವೆಲ್ಸ್‌) 

2. ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪ ಹೆಚ್‌ ನಾಗೋಜಿ 
(ನಾಗೋಜಿ ಎಂಟರ ಪ್ರೈಸಸ್ಟ್‌) 
3. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ (ಬಸವರಾಜ 
ಪಿ.ಡಬ್ಬೂ.ಡಿ. ಕಾಲಟ್ರಾಕ್ಟ್‌ರ್‌) 

4 ಶ್ರೀ ಸುಭಾಶಚಂದ್ರ 

5. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವರ್ಥಿ 


ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ (ಅಕ್ಷಯ 
ಬೊರವೆಲ್‌) 


ರಾಯಚೂರು | ರಾಯಚೂರು |ರಾ 


ಚಾರು ನಗರ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ರಾಃ ರು `ಜಿಳ್ಗ`"ರಾಯೆಚಾರು`ತಾಲೂಕನೆ 
ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಯಕ ತಂದೆ 
ಭೀಮಣ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳಪೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


(ಅಕ್ಷಯ ಬೊರವೆಲ್ಸ್‌) 
2. ಶ್ರೀ ಮಂಡಕಲ್‌ 
3. ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪ ಹೆಚ್‌ ನಾಗೋಜಿ 
(ನಾಗೋಜಿ ಎಂಟರ ಪೈಸಸ್ಟ್‌) 
4. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ (ಬಸವರಾಜ 
ಪಿ.ಡಬ್ಬ್ಲೂ.ಡಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್‌ರ್‌) 
5, ಶ್ರೀ ಸುಭಾಶಚಂದ್ರ 

6. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವರ್ಥಿ 


ಲ 


ರಾಯಚಾರು| ರಾಯಚಾ 


ಹಮಚಾರನಗರ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


ರಾಂಯಚಾರು`ಜಿತ್ಲರಾಹಯಚಾರು`ತಾಲೂಕನೆ 
ಹಳೆ ಮಲಿಯಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಣ್ಣ ತಂ 
ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಷ್‌ 


ಉತ್ತರ ವ 
5 


ಮಾ 


ವಲಯದ ಒಟ್ಟು 


75 ಕರಗತ ಹಾಕಾ 


ಶ್ರೀ ರುದೆಗೌಡ 
ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ (ಅಕ್ಷಯ 
ಬೊರವೆಲ್ಸ್‌) 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎನ್‌. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1183ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ 
ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


7 ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ಯ 
ತಾಲ್ಲೂಹ ಮೆತಕ್ಷೇತ್ರೆ ಲ್ಕ ಕರ್ಷಕ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂಪಾಜ'ಮೊತ್ತ]ಟಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ'ಭಾಗವೆಹಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ'[ಟಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾಡೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ' ಪಂತ ಷರಾ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೂೊಂಡಿದೆ [ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಡೆ 
2020-21 


ಹಕ್ಕೇ ಹುಕ್ಕೇರಿ 4702- ಹೂಸ ಕರಗಳ ಲ್ಲ ಹುಕ್ಕ 150.00 |1.ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್‌ ಹುಂದ್ರಿ ಪ್ರಥಮ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಯಾದಗೂಡ (ಸೈಟ್‌-2) ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೆರೆ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಗುಟಗುದ್ದಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಹುಕ್ಕೇರಿ, 2ಶ್ರೀ ಕೆಬಿ 


ಪಾಟೀಲ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆ. 
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕ ಹುಕ್ಕೇರಿ 


4702 ಕರೆಗಳ ಧನಿತರಣ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಬೆಳೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಳೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಕ್ಕೇರಿ 
ವಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವ (ಸೈಟ್‌-1) 
ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 'ಗುಟಗುದ್ದಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 
ಹುಕ್ಕೇರಿ, 2.ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್‌ ಹುಂದ್ರಿ 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಗುಟಗುದ್ದಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಹುಕ್ಕೇರಿ 

3. ಶ್ರೀ ಎ ಎ ಶಿಂಧೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಗುಟಗುದ್ದಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಹುಕ್ಕೇರಿ 


4702- ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಕ್ಕೇರಿ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


1.ಶ್ರೀ ಆನಂದ ವ್ಲ ಮಾಳಗಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೆಳೆಗಾವಿ, 
2.ಶ್ರೀ ಎ ಎ ಶಿಂಧೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಗುಟಗುದ್ದಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಹುಕ್ಕೇರಿ & 

3. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ರಾಠೋಡ ಪ್ರಥಮ 
ದರ್ಚೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೆಂಗಳೂರು 


ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಚಳಗಾವಿ"ಳ್ತೌ ಹಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂ ಹುಕ್ಕೇರಿ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಮತನೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 

ಕಾಮಗಾರಿ 


1.ಶೀ ಎ ಎಸ್‌ ಹುಂದ್ರಿ ಪ್ರಥಮ ದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗುಟಗುದ್ದಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 
ಹುಕ್ಕೇರಿ & 2. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್‌ 
ಹುಂದ್ರಿ 

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 


ಸ್‌ಹಂದ್ರ 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗುಟಗುದ್ದಿ 


A02- ವ ಆಧುನೀಕರಣ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಬಳಗಾವಿ`ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಕ್ಟೇರ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


SA 
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4702- ಕರೆಗಳ ಆಧುವೀಕರಣ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


1.ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಎಸ್‌ ಹುಂದ್ರಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಗುಟಗುದ್ದಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 
ಹುಕ್ಕೇರಿ & 2.ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್‌ 
ಹುಂದ್ರಿ 

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಗುಟಗುದ್ದಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಹುಕ್ಕೇರಿ 


kd [) 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪಟ್ಟಣದ 
ಪಚ್ಚಾನಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


| ಕ್ರಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶಾರ್ಷಿಕ" ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಂದಾಜು'ಪೊ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ರಡರ್‌ ತಂಗ್‌ಕಾರವಾದೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೌತ್ತೆ ಷೆಚ್ಚೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ 'ಹೆಂತೆ ಷೆರಾ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
| T 3 4 ಸ [5 7 § 5 17 i ಸ್‌ 
| 7 ಹೌಕ್ಸರಿ ಹಕ್ಕೇ [4702-8 ಆಧುನಕ |ವಳಗಾವ ಪ್ಲ ಪಕ್ಳಕ ತಾರ 40.00 ಪಾಟೀಲ ತೀಸ್‌ ಬಿ`ಪಾಟಾಲ 4182 0.00 ೩ 
\ -ಪಧಾಷ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸೋಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ u ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹುಕ್ಕೇರಿ 
| ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀ ಎಎ ಶಿಂಧೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
§ ಗುಟಗುದ್ದಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಹುಕ್ಕೇರಿ & ಷಿ 
3ಶ್ರೀ ಎನ್‌ ಎ ಬಿರಾದಾರ ಪ್ರಥಮ 
| ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ವಿಜಯಪೂರ 
| 8 ಬೆಳಗಾವಿ] ಯಷಕನವಾರ07-ರಗಳ ತಧುನಿಕರಣ [ದನಾ ಕರಯ ಅತವೃನ್ಯದಾಂದ ಹಾನಾಹಾದ 3000 ಶೀತಕ್ಷಯ ಸ್ಥ ಪಾಗಿ 4997 000 | Srrrಗಾonರೆ ಸರ್ಕಾಕಡ ಆಡೌತ KN 
ಡಿ -ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏರಿಯ ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು Fo 5-MID6T76NNSTU/2020, 
ಬೆಳಗಾವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು (2) ದಿನಾ೧ಕ:20-01-2021ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ೯ಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿ 
ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ೩ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನುಮೋದನೆ | 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 
7 ಗಾನ] ದೈಲಹೌಂಗಲ] 3ರ 7- ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ |ಮಾರ್ಗನಕೊಪ್ಪ ಕರಂ ಆತಾವ್ಯಹಾಂದೆ 30.00 ಶ್ರೀ. ಸಚೀನೆ'ಜಿ`ಅಂಗಡಔ 29.99 2992] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರಡೆ`'ಆಡೇಶೆ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ವಿರಿಯ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಚೆ Ao೫3;MID/676/MISU/2020, 
| ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಂಗಳೂರು (2) ದಿನಾಂಕ:20-01-2021ರ 
ಗೋಕಾಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕನ 
ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದ 
| 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ಏನ 
| ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನು 
\ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಬೆಣಡನವಾಕಡರೆಯ`ಆತಾವೈಸ್ನಿಯಂದೆ 100,00 ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ ಬಂಡಿ, ಪಥಮ'ದರ್ಜೆ ಕೀ. ಅಕೋ ಬಂಡಿ, 104.90 15.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ತಡೇಶ 


ಬೆಳೆಗಾವಿ [ಬೈಲಹೊಂಗಲ 33ರ “I ರೆಗಳ ಠಧುನೀಕರಣ 
-ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹಾನಿಯಾದ ಏರಿಯ ಪುನರುಜ್ಛೀವನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೈಲಹೊಂಗಲ 


ಪ್ರಥಮ ದರ್ಚೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಬೈಲಹೊಂಗಲ 


ಸಂಖೆ;MID/676/MISU/2020, 
ಬೆಂಗಳೂರು (2) ದಿನಾಂಕ:20-01-2021ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 


ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


2G) 


ಮತಕ್ಷತ್ರ" ಪ್‌ ರರ ಕಾವಗಾರಿಂಖ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೌತ್ತ]ಟಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ`ಭಾಗವೆಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ರಡರ್‌ ಆಂಗಕಾರವಾರ'] ಗತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
4 3 [ § [) 10 14 
ತಾ ರಗಳ ಆಧನರಾ  |ಮತ್ತವಡೆ ಕರೆಯ 'ಆತೀವೈಸ್ವಿಯಿಂಡೆ — ರ್ರೀಎರ್‌ಎಸ್‌'ಹುಂದ್ರಿ 19.92 ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌” 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ಏರಿಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಂಖ್ಯMID/676/MISU/2020, 
ಸಾ: ಗುಟಗುದ್ದಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಬೆಂಗಳೂರು (2) ದಿನಾಂಕ:20-01-2021ರ 
ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅಸುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ರಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ |ಮುಷ್ಠಂಡ ಕರೆಯ 'ಅತೀವೈಸ್ಟಿಯಿಂದ —— ಶ್ರೀಅಕ್ಷಯೆ'ಸ್ಲಿ 2935 ಪೊರ್ಣಸೊಂಡಿಡೆ ರ್ಕಾರಡ್‌ಆಡೇಕ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ಏರಿಯ ಪುನರುಜ್ನೀಪನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಂಖ್ಯೆ:MID/676/MISU/2020, 
ಬೆಳಗಾವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು (2) ದಿನಾಂಕ:20-01-2021ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಪಕ್ಕ ಗ-ಅನ್‌ಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಪ್‌ '|ಗೋಟುರೆ ಬಿಡ್ಜ್‌ ಕೆಂ ಬ್ಯಾರೇಜ pres ಶ್ರಾಪ್ರದೀಪೆಕುಷಾರೆ'ಆರ್‌. 19.93 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ” 


-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ 
ಪುನರುಜ್ಞೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


1702-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇಕಪ್‌`|ಯರನಾಳ ಬಿಡ್ಡ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾಕೇಜ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅತೀಪೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ 
ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಾಳಗಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ. 


ಸಂಖ್ಯೆಯ1D/676/MI1SU/2020, 
ಬೆಂಗಳೂರು (2) ದಿನಾಂಕ:20-01-2021ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


19.95 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 


ಸಂಖ್ಯೆಯMID/676/MISU/2020, 
ಂಗಳೂರು (2) ದಿನಾಂಕ:20-01-2021ರ 
ತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಬೆ 
ಪ; 


-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ 


ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಜಿಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕು "7 `ಮತಕ್ಷಾತ್ರ ಪಕ್ಸ್‌ರ್ಷ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ'`ಹೆಸರಾ ಅಂದಾಜು `ಪೊತ್ತ]ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಷ್‌ಧಾಗವನಸದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾಕರ']7ಟಂಡರ್‌ ಆಂಗಕಾರವಾಪೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೌತ್ತ ವೆಚ್ಚ ಷರಾ | 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
p 4 3 [) 7 § [) 10 i 17 
ಚಿಳೆಗಾವಿ ಹಕ್ಕೇ |4707-ಣಟ್ಟು ಪತ್ತ್‌ ಸ್‌ ಸಾಶಾಪರ ಕ್‌ ಡ್ಯಾಪು`ಆತೀವೈಸ್ತಿಹಾಂದೆ 1500 ಶ್ರೀ.ಪ್ರದೀಪಕುಷಾರಆರ್‌ 14.99 11.95 ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇತ 
-ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುಸರುಜ್ನೀವನ ಮಾಳಗಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಂಖೆ:MID/676/MISU/2020, 
ಕಾಮಗಾರಿ ತ್ರಿಗೆದಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ. ಪಾ 
ಳಗಾವಿ ಖಾನಾಪೊರೆ |1702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ವತ್ತ ಕಪ್‌] ಹಡೋಗಾ ನಡ್ಡ್‌ ಕರ ವ್ಯಾಕಾಷ ಬಸವೆರಾಜ 15.00 14.99 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು Aಂಖೆ:MID/676/MISU/2020, 
ಪುಸರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಾಃ ಕೋಟಬಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಬೆಂಗಳೂರು (2) ದಿನಾಂಕಃ20-01-2021ರ 
ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕನಾ; ವಿಕ 
ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ೭ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಗಾವ ಕಥ 7 ಅಡಟ್ಟು ಪತ್ತ್‌ ತರ್‌ ನನಾ ಪಾನ್ಸ್‌ ನ್‌ ಬ್ಯಾರೇಜ ಶ್ರೀ ಜಿ ಪಸ್ತಡೆ 4.98 0.00 | Soro ಸರ್ಕಾರಡ`ಆರೇಶ 7 
-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರರು, Aಂಖೆ:MID/670/MISU/2020, 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು (2) ದಿನಾಂಕ:20-01-2021ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
1990ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ೩; 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಳಗಾವಿ ಅಥಣಿ ಅಥಣಿ 4707-ಅಣೆಕಟ್ಟು'ಮತ್ತ್‌ ಶಿರೂರ [ef ಟ್‌-2) ಜಿಡ್ಡ್‌ ಕಂ`'ಬ್ಯಾಕೇಜ ಶ್ರೀ. ಜಿ3ಪಸ್ತದೆ 29.98 0.00 ಹೊರ್ಣಗೊಂಔ ರದೌ'ಆಡೆಕೆ 


H0:MID/676/MISU/2020, 
೦ಗಳೂರು (2) ದಿನಾಂಕ:20-01-2021ರ 
ತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರ ಸ 


ಟಿ 
ಪ 


ಕ್ರಸಂ. ಜಿಕ್ಸೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಳಶರ್ಷಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಯ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು`ಮೊತ್ತ]ಟಿಂಡರನಕ್ಲ`ಭಾಗವಹಸಿಡೆ'ಗುತ್ತಗಡಾರರ'[ಟಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ] ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೌತ್ತೆ ಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಹ'ಹಂತೆ ಷರಾ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ [ಪ್ರಗತಯಿಕ್ತಡೆ 
p) 7 5 6 7 % [) 10 ) 12 [E) 14 
19 ಬೆಳಗಾವಿ ಇಥೆಣಿ S48 —NI-Sಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕ್‌ಮುರಗುಂಡ ಬ್ಯಾರೇಜ`ಆತೀವೈಸ್ಟಿಯಿಂದೆ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷಯ `ಬಿ ಸೆವರ 49.95 45.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುಸರುಜ್ನೀಪನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸಾ: 
ಕಾಮಗಾರಿ ನಾಗನೂರ ಪಿಕೆ ತಾ: 
ಅಥಣಿ ತ್ರ ಪ್ರಃ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
| ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
20 ಬಳಗಾವಿ ಅಥಣಿ ಅಥೆ! 4702-ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ [ಶಿರೂರ (ಶಿರೂರ- ಅಜೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯ) ಶ್ರೀ. ಎಚ್‌.ಟಿ. ಬಂಡಿವಡ್ಡರ 24.98 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸಾ: ಹರ್ತಿ ಂಖ್ಯೆ:MID/676/MISU/2020, 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಜಿ: ಗದಗ ಬೆಂಗಳೂರು (2) ದಿನಾಂಕ:20-01-2021ರ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
PIN To ಅಥಣಿ ಅಥಣಿ "|72-ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇಕಪ್‌'|ಲೋತ `ಬ್ಯಾಕೇಜ ಅತೀಷೈಷ್ಟಿಹಂಡೆ 288 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ 
-ಪ್ರಥಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಸಂಖ್ಯೆMID/676/MISU/2020, 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಸೈಟ್‌-2) ಬೆಂಗಳೂರು (2) ದಿನಾಂಕ:20-01-2021ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
4702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತು 'ಆಕಪ್‌'|ರಿಪನಾರ ಬ್ಯಾಕೇಜ`ಆತೀಷೈಷ್ಟಿಯಂಡೆ 498 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 


-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ನೀಷನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸಂಖ್ಯೆ:್ಬ1D/676/MISU/2020, 
ಬೆಂಗಳೂರು (2) ದಿನಾಂಕ:20-01-2021ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ'ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೌತ್ವ ಷೆಚ್ಚೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಷೆರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಡೆ 
7 p) 7 [] ಕ [5 [] [0 i [J id - 
7 ಚಳಗಾಖ ಆಥಣೆ ಅಥಣಿ" |1702-ಅಣೆಕಟ್ಟು'ಮತ್ತು ಇರ್‌" ತರಗಡ-ನ್ನಾಳ ವ್ಯಾಕೇಜ ಆತಾವೈ್ವಿಹಾಂದ ಶ್ರೀ. ಯಶಷಂತ ಎಂ 15.00 14907] ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ ಸಾರದ ಆರೇ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪಾಟೀಲ A0:MID/676/MISL1/2020, 
ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸಾ: ಚೆಂಗಳೂರು (2) ದಿನಾಂಕಃ20-01-2021ರ 
ಬ ದ್ರ ಕಾಗವಾಡ ತಾ: ಅಥಣಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕ್ಕತಿ ನಿಕೋಪದ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ಪನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾಣಗೊಳಿಸಲು ಆನು 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
24 ಬಿಳಗಾವಿ ಅಧ "ಅಥ 4702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ |ವೆಡರಟ್ಟ ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಿ.ಸಿ ವಸ್ತದ 4,99 4.08 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ತಿಗೆದಾರರು, A0೫:MID/676/MISU/2020, 
ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಜಯಪುರ. ಬೆಂಗಳೂರು (2) ದಿನಾಂಕ20-01-2021ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ 
ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಬೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಅಥಣಿ ಅಥಣಿ |1702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಏಕಪ್‌'|ಸಡರಹಾ್‌-5ಪೌಪಾಡ ಬ್ಯಾಕೇಜ ಶ್ರೀ ರಮೇತ್‌ಗಾಣಗ್‌ರೆ 43% 408 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ ಸರ್ಕಾಕಡ` ತರೇಕ್‌ Kl 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸಂಖೆ:MID/676/MISU/2020, 
ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಜಯಪುರ £ } 
ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ವ ತಿ 
ಅನುಸ್ಸಾನಗೊಳಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಅಥಣಿ ಅಥಣಿ 4702-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತು ಪಿಕಪ್‌'|ಕೋಷಳ್ಳಿ (ಮಂಜೂರ ತೋಟ್‌) ಹೈಟ್‌”. ಶ್ರೀ ಎಎಸ್‌ ದೊಡಮನಿ 9.07 9.95 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡತ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೋಹಳ್ಳಿ (ವಾಡಕೆ ತೋಟ್‌) (ಸೈಟ್‌-3), ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸಂಖೆ:MID/676/MIS1/2020, 
ಕೋಹಳ್ಳಿ (ಸೈಟ್‌-2), ಐಗಳಿ, ಅಡಹಳ್ಳಿ, ವಿಜಯಪುರ. ಬೆಂಗಳೂರು (3) ದಿನಾಂಕ20-01-2021ರ 


ಯಲಿಹಡಲಗಿ, ಆಡಹಳ್ಳಿ (ಭಜಂತ್ರಿ ತೋಟ) 
ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ನೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಖ್ಯಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಸುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಸಂ ಷಕ್ಚೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಂಖ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜ'ಪೊತ್ತಟಂಡರ್‌ನಲ್ಲ`'ಭಾಗವಹಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೆ`[3ಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಗೆ ಪಾತ್ರ] ಪಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿ `ಪಂತೆ ಷೆರಾ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪ್ರಗತಯಕ್ಲಡೆ 
I 2 % % [3 7 [] ) 10 13 id 
IT Ime ಆಥಣಿ ಆಫ NI ಣ್‌ಟ್ಟು ಮುತ್ತು ಆಕಪ್‌'|ಡೇಸಾಯರೆಟ್ಟಿ ಪವಾರ ತೋಟ) ಪೋತನಟ್ಟ 10.00 ವ ಶ್ರ ಗೋಪಾಲ ರಾತೋಡೆ [XT ರಾರದ ಆಪೇಶ 
-ಪ್ರಥಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಸೈಟ್‌-1) ಕೋಕಟನೂರ (ನೇಮಗೌಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗದ್ದನಕೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:MID/676/MISU/2020, 
ತೋಟ), ಕೋಕಟನೂರ (ನೇಮಗೌಡ ತೋಟ) ತಾಂಡಾ, ಬಾಗಲಕೋಟ ಬೆಂಗಳೂರು (2) ದಿನಾಂಕ:20-01-2021ರ 
(ಸೈಟ್‌-1). ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಹಾವಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ) ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
| Sma ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಾಣಿ 107-ಅನಟ್ಟು ಮತ್ತ ಪಪ್‌ |ನರದೆಗಾ ಬ್ಯಾರೇಜ ಆತೀವೈೆಸ್ಟಿಯಿಂದೆ 1000 — ಶ್ರೀ ಕಪೇತ್‌ 8'ಗಾಣಗೇರ 9.98 BE ಆಡೇಶೆ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಸಂಖ್ಯೆ:M1D/676/MISU/2020, 
ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಜಯಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು (2) ದಿನಾಂಕ:20-01-2021ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
LN ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಷ್ಠ 7-ಆಕಟ್ಟು ಮತ್ತ ಪ್‌|ಬತ್ತಾಟ `ಬ್ಯಾರೇಜ `ಆ ತೀವೈಷ್ಟಿಯೆಂದೆ 10.00 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇತೆ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಸಂಖ್ಯೆ:M1D/676/MISU/2020, 
ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು (2) ದಿನಾಂಕ:20-01-2021ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
3 `ಚಳಗಾವಿ"| ಚಕ್ಕೋಡ ನಿಪ್ಪಾಣಿ 4702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಚೋರಗಾಂವ`ಬ್ಯಾಕಜ`ಆತಾವೈಷ್ಟಿಯಿಂಡೆ 10.00 pee 995 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ 


-ಪ್ರಢಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸಂಖ್ಯೆ:MID/676/MISU/2020, 
ಬೆಂಗಳೂರು (2) ದಿನಾಂಕ:20-01-2021ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 


1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ES 


ತಾಲ್ಲಾಕ್‌ ತಕ್ಷೇತ್ರೆ ರ ಕಾವುಗಾರಿಂು ಹಸರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ]3ಾಡರ್‌ನತ್ಷ`ಧಾಗವಹಸದ'ಗಾತ್ತಗದಾರರ ]ನನಡರ್‌ ಸಂಗ್‌ಾರವಾದ ಪರಾ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
3 4 3 [) 7 § [) iN 
ಗೋಕಾಕ ಗೋ 707 ಅಣಟ್ಟು ಪುತ್ತ ಸರ್‌ 7 ನ್‌್‌ ವೃಕ 25.0 | ಕ ಕಂಗಪ್ಪಾ ಸ್ವ ಸಂದ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆಡೆತ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ತಾ: d03:MID/670/(MISU/2020, 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗೋಕಾಕ ಬೆಂಗಳೂರು (2) ದಿನಾಂಕ:20-01-2021ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕ 
k ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕನ 
ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಇಕಾಕೆ ಗೋಕಾಕ 14702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುತ್ತ ಸಕಪ್‌ ಅಂಕಣ್‌) ಬಿಡ್ಡ್‌ಕಂ ವ್ಯಾಕ್‌ಜ ಶ್ರೀ ಪೆಕಾಶ ಬಸನಗ್‌ಡೆ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪೋಲಿಸಗೌಡರ ಸಂಖ್ರೆ:MID/676/MIS1/2020, 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಬೆಂಗಳೂರು (2) ದಿನಾಂಕ20-01-2021ರ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗುಜನಾಳ, ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ೪ 
ತಾ:ಗೋಕಾಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಃ 
ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿ: 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಮೊಡೆಗಿ "| `ಆರಭಾವ "707-ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತ ಕಪ್‌ ಬಜ್ಯಾಕಜ 


-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


3] 
[3 

&l 

[4] 

po 

at 

> 0 


ನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ 


ಶ್ರೀ. ಆಶೋಕ ಎಸ್‌. 
ಹಸರಂಗಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸಾ: 
ಕನಸಗೇರಿ, 

ತಾ; ಗೊಕಾಕ 


ಸಾರದ ಆಡೇತ 
Ao:MID/676/MISU1/2020, 

ಬೆಂಗಳೂರು (2) ದಿನಾಂಕಃ20-01-2021ರ 
ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕನಾ 
ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ವ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕ್ರಸಂ ಫ್ಜ” ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್‌ ಕರ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು'`ಮೊತ್ತ]ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಷ`ಭಾಗವೆಹಿಸಿದೆಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ']ಟಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾಡೆ] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚೆ ನಪಗಾಕ ಹ್‌ ಷರಾ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡರೆ 7ಪಗತಯಕ್ತಡೆ 
I p 3 4 ರ) [) F] 9 IC) [i [E) [e 
14 ಗಾವ] ರಾಮದುರ್ಗ] ಕಾಷ್ಟ 1702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪ್ತ ನ್‌ ತ್ಲಾ-ತೋರಗರ್‌' ಬಡ್‌ ಕಂ`ಬ್ಯಾರೇಜ 9000 | ಸಂಗಮೇಶ ಅಂಖ್ಕಿಪ್ತೆ ವ y y 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶೆಟ್ಟಸದವರ್ತಿ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಪುನರುಜ್ಛೀಷಪನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕಟಕೋಳ, 


ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ, 2. ಶ್ರೀ ನಾಸಿರಖಾನ 
ಎಚ್‌. ಶನಿದಿವಾಣಿ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬಟಕುರ್ಕಿ, 
ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ 3. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 
ಗಂಗರೆಡ್ಡಿ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಗೋಕಾಕ, 4. ಶ್ರೀ ಎನ್‌. 
ಪರಮೇಶ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ತಿಪಟೂರ, ಜಿಲ್ಲಾ: 
ತುಮಕೂರ, 5.ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇಪ 
ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಅತಾರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಟಕೊಳ, ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


3% ಧ್‌ ಕಾಷುಡುರ್ಗ'| ರಾಮಡುರ್ಗ |4702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ೩ಕಪ್‌|ಘಟಕನೂರ'ಬಡ್ಡ್‌ ಕಂ 'ಬ್ಯಾಕೌಜ 18.00 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ 


ಪುನರುಚ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ರಾಮದುರ್ಗ |1702-ಅಣಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತು ಪಕಪ್‌'|ಓರೇಮೊಲಂಗಿ ಬಿಡ್‌ ಕಂ `ಬ್ಯಾರೇಜ 5,00 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ 
ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 


ಸಂಖ್ಯೆ:MID/676/MISU/2020, 
ಬೆಂಗಳೂರು (2) ದಿನಾಂಕ;20-01-2021ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


16 ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಮದುರ್ಗ 


ಶ್ರ ಆಶೊಕಎಸ್‌: 
ಹಸರಂಗಿ 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸಾ: 
ಕನಸಗೇರಿ, 


ಸರ್ಕಾರದ `ಆಡೇಶ 
ಸಂಖ್ಯೆ:MID/0676/MISU/2020, 
ಬೆಂಗಳೂರು (2) ದಿನಾಂಕ:20-01-2021ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ಏನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕ್ರಸಂ ಜ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕ ಮೆತಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್‌ ರರ್ಷಕ ಕಾಮಗಾರಿಂಶ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ[ಟಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ`ಧಾಗವೆಓಸಿಡೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ]ಟಂಡರ್‌ ತಂಗಿಕಾರವಾದೆ ಷೆಚ್ಚೆ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
7 7 7 — ಸ ಥ 7 F p T 
Tama Sar] ರಾವರ 4707-ಅಣೆಕದ್ದು`ಮತ್ತು ಇಕ್‌] ತರಶಾಪಾಕ ವಡ್ಡ ಕರ ಬ್ಯಾರೇಷ 0 ಶೀ ಪಾಂಡರ್‌ಬ 3710 ಸರ್ಕಾರದ`ಆಡೇಶೆ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಲಮಾಣಿ ಸಂಖೆ:MID/676/MIS1/2020, 
ಪುನರುಜ್ನೀವಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೆಂಗಳೂರು (2) ದಿನಾಂಕ:20-01-2021ರ 
ಾ ಎ ಜ್‌ ಪತ್ರದಕ್ಲಿ-ಕುರ್ಕು-ಪ್ರಕ್ಕಠಿ-ಪಿಕೋಹದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ £ 
38 ಪಳಗಾವಿ] ರಾಷರರ್ಗ| ರಾಮದುರ್ಗ 172-ಅಣಕಟ್ಟು ವತ್ತ ಸ್‌ ಗನಣಗನನರ ನಡ್ಡಾ ವ್ಯಾಕ್‌ 6700 15 ಸಂಗಮೇಶ ಆಯ್ಯಾಪ್ರ ಶ್ರ ಸಂಗಮೇಕ'ಆಡ್ಕುಪ್ಪ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶೆಟ್ಟಸದವರ್ತಿ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿಸದವರ್ತಿ, ಪ್ರಥಮ 
ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕಟಕೋಳ, ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ, 2. ಶ್ರೀ ನಾಸಿರಖಾನ |ಕಟಕೋಳ, ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ 
ಎಚ್‌. ಶನಿದಿವಾಣಿ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬಟಕುರ್ಕಿ, 
ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ 3. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 
ಗಂಗರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗೋಕಾಕ, 4. ಶ್ರೀ. 
ಮಹಾದೇವ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಅತಾರ ಪುಫಮ 
ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಟಕೊಳ, 
ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ 
39 ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಮದುರ್ಗ | ರಾಮದುರ್ಗ |4702-ಆಣೆಕೆಟ್ಟು ಮೆತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ [ಜಿಜಗುಪ್ತಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ಬಿ 
-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ನಲಫರೋಶಿ ಸಂಖೆ:MID/070/MISU/2020, 
ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸಾ: ಕೆ. ಚೆಂಗಳೂರು (2) ದಿನಾಂಕ:20-01-2021ರ 
ಚಂದರಗಿ ತಾ: ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕತಿ ೨ 
ರಾಮದುರ್ಗ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ವೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
40 ಬೆಳೆಗಾವಿ ರಾಮದುರ್ಗ | ರಾಮೆದುರ್ಗ'|1702-ಅಣೆಕಟ್ಟು'ಮತ್ತು'3ಕಪ್‌']ಬಸರಗ `ನಡ್ಡ್‌ ಕಂ ವ್ಯಾಕ್‌ಜ'ಆತಷೈಸ್ನಿಹುಂ 


£3 ) 
-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಯರಗಟ್ಟಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ತಷೌಶ 
Aoಖ:MID/070/MIS1U/2020, 
ಬೆಂಗಳೂರು (2) ದಿನಾಂಕ:20-01-2021ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಂಯುಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ಎ ತಿ ವೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಠಾನೆಗೊಳಿಸಲು ಅನುಹೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


pe 


ಕ್ರಸಂ ಮ ಪ್‌ ಶೇರ್ಷಿ? ಕಾಮಗಾರಿಯ'ಹೆಸರು ತಂದಾಜು ಮೊತ][ಟಂಡರನಕ್ಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಗುತ್ತದಾರರೆ [ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತೆ ಷರಾ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿರೆ [ಪಗತಿಯಕ್ತದೆ 
j 2 K] [) [) 7 [] [] 10 i |) IE) 14 
| SRA | ರಾಪಾದರ್ಗ | ರಾಮು 07-23 ನೇರಾವರಿ ತಷರಾನ ಪತ ನೇರಾಷರ ಯೋಜಕ 000 | ಶ್ರ ಸಿ. ಆರ್‌. ಪಾಟೇಲ 30.61 77337 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ರ್ಕಾರದ ಆಡೇಕ 
ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಬೆಳಗಾವಿ Roಖ್ಯೆ:MID/676/MISU/2020, 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪುನರುಜ್ನೀಪನ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು (2) ದಿನಾಂಕ:20-01-2021ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನವಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
[ [DN To ಆಫೆ ಅಥಣಿ" ಷ್‌ ಘರ ಯೋನ |ವಳಗಾಎ ಜಲ್ಲೆ ಆಥಣೆ ತಾಲೂಕನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ 70000 | TAT ಗಾಣಗೇರ, ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ 2398.85 501.00 ಪ್ರಗತಿಯ 
ಭಾಗದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಯ ಭೋವಿ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ವಿಜಯಪೂರ ಗಾಣಗೇರಿ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
(ಪಡ್ಗರ) ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಮಾಜದ ಗುತಿಗೆದಾರರು, 
ಶ್ರೀ ಶಿಪಯೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ನೀರಾವರಿ ವಜಯಪೂರ 
ಸಂಘದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
7] ಧಾರವಾಡ | ಧಾರ ಧಾರವಾಡೆ ಗಢ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂ ಮರಿಕೊಪ್ಪ'ಸಣ್ಣಾ 50.00 ಶ್ರೀ ಆಸಗ ಶ್ರೀ ಅಸ್ಸಗಿ 46.69 3568 |ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿಡೆ 
(ಗ್ರಾಮೀಣ) |ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವ ಸ್ನಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ 
ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 
| ಧಾರವಾಡ | ಧಾರವಾ ಕಲಘದಗ |1702- ಅಣಿಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತ ಧಾರವಾಡ ಕಾರ್ಲ ಆ್ಗಾಪಕ ಜ್ಯಾಕೌಚ್‌ 6500 5 ನರಸಾಪು ನರಸಾಪುರೆ 65.00 0.00 ಪ್ರೆಗತಯಲ್ಲದೆ 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 
| (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ) 
17 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಹ್ಗ ವಾಕವಾಡ ತಾಲೂಕ ಗಾಮನಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮುದೆ 100.00 | ಶೀ ಅಷ್ನರ ಹುಸೇನ ಲಂಗೋಟಿ." 000 
ಧಾರವಾಡ |ನಬಾರ್ಡಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 2)ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ, 
(ಪಶ್ಚಿಮ) |ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 3)ಶೀ ಜಿ ಎನ್‌ ಪೋಲಿಸಪಾಟೀಲ್‌ 
4)ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಪರಾಂಡೆ 
5)ಶ್ರೀ ಎಚ್‌ ಎಚ್‌ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ 
6)ಶ್ರೀ ಕೆ ವಿಜಯರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ 
7)ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲನಗೌಡಾ ಸಂಕಾಗೌಡಶಾನಿ 
8)ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಬಿ ಡೊರನಹಳ್ಳಿ 
9)ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಪೂಜೇರಿ 
10)ಶ್ರೀ ಸಯ್ಮದಹುಸೇನ ಆರ್‌ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ 
1)ಶ್ರೀ ಶಿಪಾಸಂದ ಪ್ಪಿ ಪೂಜೇರಿ 
12)ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಸಿ ಗುಜ್ಕರಿ 
13)ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ ರಶಿಂಕರ್‌ 
14)ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ ಸಿ ಆರೆಗೋಪ್ಪ 
6 | ನಾರವಾಡ | ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ |4702- ಧಾಕವಾಡ ತಾಲೂಕ ಹಂಗರಗಿ ಗಾಷದ 100.00 | ಶೀ ಅಕ್ನರ ಹಾಸೇನ ಲಂಗೋಟಿ, 


ನಬಾರ್ಡಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತುಪ್ಪರಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


2)ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ, 
3)ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಪರಾಂಡೆ 
4)ಶ್ರೀ ಕೆ ವಿಜಯರಾಜ ಶೆಟಿ 
5)ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಃ ಣ ಆರ್‌ ಕತ್ತಿ 
6)ಶೀ ಸಂತೋಷ ಪೂಜೇರಿ 


೦ಡರ್‌ ಪೆಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ. 


(ಅತಿವೃಷ್ಥಿಯಿಂದ ಹಾನಿ) 


ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ 
ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪುನರ್‌ಸ್ಸಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಅಂದಾಜು'ಮೊತ್ತಟಂಡರ್‌ನಕ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾಕರ'[ಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಗೆ ಮೌತ್ತ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ'ಹಂತ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
E] 3 [3 7 Fl ) 17 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ” 4702- ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಡ್ನಾಳ ಗಾಮದ ಹತ್ತಿರ 100.00 1. ಶ್ರೀ ಅನ್ವರ ಹೌಸ್‌ನ ಂಗೋಟ,, 
ಧಾರವಾಡ |ನಬಾರ್ಡಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಇರುವ ಸ್ಥಳಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 2)ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟ, 
(ಪೂರ್ವ). |ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ (ಸೈಟ ನೆಂ:4) 3)ಶೀ ಬಿ ಎನ್‌ ಪೋಲಿಸಪಾಟೀಲ್‌ 
4)ಶ್ರೀ ಎಚ್‌ ಎಚ್‌ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ 
ಜಾ ಡಾ 155೯ ಕ ಪಿಜಯೆರಾಜ ಶೆಟ್ಟ oo 
6)ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿ ನರಸಾಪೂರ 
7)ಶ್ರೀ ಮಹದೇವಪ್ಪಾ ಬಿ ಈದರಮನಿ 
8)ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲನಗೌಡಾ ಸಂಕಾಗೌಡಶಾನಿ 
ಶೀ ಸಂತೋಷ ಪೂಜೇರಿ 
9)ಶ್ರೀ ಸಯ್ಕದಹುಸೇನ ಆರ್‌ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ 
10)ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಪ್ವಿ ಪೂಜೇರಿ 
11)ಶೀ ಪೆನುಕುಮಾರ ರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲುರು 
12)ಶೀ ಆನಂದ ಸಿ ಗುಜ್ಜ! 
ಕಲಘಟಗಿ 4707 ಕಲಘನಗಿ ತಾಲ್ಲೂ ಮುಕಾ ನಹಾಪಕ ಇಪ 2298 'ಭೌತಕವಾಗಿ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ |ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಾದಿ) ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ.20-21 
FEN AOI dS ಕಲಘಟಗ ತಾಲ್ಲೂಕ ತಾಬಾರ ಚತ್ತರ ರ 802 ಭ್‌ತವಾಗ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ [ಕುಮಾರ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಾನಿ) ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪುನರ್‌ಸ್ಸಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ.19-20 
FOF IOI ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಡಂಜ 38 ಡ್ನರ ಬಂಡಷತ್ಗರ 892 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಥಿಯಿಂದ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಾನಿ) ಪುನರ್‌ಸ್ಸಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ.2020-21 
A707 ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕವ್ವ 8 ಎಪ್‌`ಎಸ್‌ಗೊವನಕಾಪ್ತ ಎಪ್‌ ಎಸ್‌ಗೊವನಕಾಪ್ಪ 19.9% ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಥಿಯಿಂದ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ 
ಹಾದಿ) ಪುನರ್‌ಸ್ಸಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 
4027 ವ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ೮`ಯಕ್ಲಾಪೊರ ಸಾವನಕೊಪ್ಪ ವೆನಕೊಪ್ತ 15.17 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಥಿಯಿಂದ ಕೆರೆಯಿಂದ ಜಿನ್ನೂರ ಕೆರೆಯ ವರೆಗಿನ ಪೂರಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಾನಿ) ಕಾಲುವೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ 
ಪುನರ್‌ಸ್ಸಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 
4702- ಅಣ್‌ಟ್ಟು ಮತ್ತ ಕಲಘಟಗಿ `ತಾಲ್ಲೂಕನ ಹುಲಗಿನಕಾಪ್ಪ ಪುರ ನಸಾಹಕ 74.99 


ನಬಾರ್ಡಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


ತಾಲೂಕಿನೆ ಬಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ ಗಾಮದೆ 100.00 11. 5೯ ಅಕ್ಸರ ಹುಸೇನ ಲಂಗೋಟಿ, 
ಸ್ಥಳಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 2)ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟ, 


ಶ್ರೀ ಬಿ ಎನ್‌ ಪೋಲಿಸಪಾಟೀಲ್‌ 
4)ಹಬಿಬುಲ್ಲಾ ಆಯ್‌ ಹಂಚಿನಮನಿ 
5)ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಪೂಜೇರಿ 

6)ಶ್ರೀ ಸಯ್ಯದಹುಸೇನ ಆರ್‌ ಹುಲಿಕಟ್ಟ 
7ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಪ್ಲ ಪೂಜೇರಿ 


ಕಸಂ ಮೆತಕ್ಷೇತೆ ಕ ಶೇರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ'ಹೆಸರು ಠಾರಾವ ಪಾತ್ಸಡಾಡರನಕ್ಸಧಾಗವನನದ ಗುವಾರ [ಟಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾಡ | ಗುತ್ತಿಗೆಪೌತ್ತ] ತಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ'`ಹೆಂತೆ ಷರಾ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
| 
I 4 ) 6 7 § 9 10 i 14 
4 ನಪಷಲಗಂS AN ಸಾರ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕನೆ`ಉಪೆಚೆಗಿ ಗಾಮದೆ ಹತ್ತಿರೆ 100.00 | ಶೀ ಆನಂದೆ ಸಿ ಗುಜರಿ. 0.00 ರಡರ್‌ ಪ್ರ್ರಾಂಶಿಯಳ್ತಡ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಇರುವ ಬಿಳೆಬಾಳ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 2)ಶೀ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ. 
ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 3)ಶ್ರೀ ಬಿ ಎನ್‌ ಪೋಲಿಸಪಾಟೀಲ್‌ 
4)ಶ್ರೀ ಎಚ್‌ ಎಚ್‌ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ 
5)ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲನಗೌಡಾ ಸಂಕಾಗೌಡಶಾದಿ 
6)ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಪೂಜೇರ್ದಿ 
7ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ವ್ಹಿ ಪೂಜೇರಿ 
8)ಶ್ರೀ ಡಿ ಎಫ್‌ ಸಾಸ್ಟಿಹಳಿ 
9)ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆರ್‌ ಕತ್ತಿ 
10)ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿ ನರಸಾಪುರ 
11)ಶ್ರೀ ಪೇಸುಕುಮಾರ ರೆಡ್ಡಿ ಆಲ್ಲೂರು 
ಹೌ |4702- ಹುಬ್ಯ್ಳ ತಾ ಉಣಕರ್‌ೃಾಪುಡ್‌ ಪ್ರೌ 8 400 De SSF voಗೋಟಿ 98.45 1.98 
ಧಾರವಾಡ |ನಬಾರ್ಡಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ 2)ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಶೋಕಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ 
(ಕೇಂತ್ರ |ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ | 3)ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಪರಾಂಡೆ 
ನಷರಗುಂದ 707- ಆಣಿಕಟ್ಟು ಮತ್ತಾ ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂ ಸಪ್‌ 4750 —JScRRe 47.46 ಪೊರ್ಣಗೊಂ8ಔತಡೆ 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇರುವ ಕಿತ್ತೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ 
(ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗಿ) ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 
FF T-SRaTSodಗೋಳ | ಕುಂದಗೋಳ |4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತು ನಾಂದಗೊೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಡ್ಡವಾಡೆ`ಬಿಸಿಬಿ 1750  |ಸುನೀತ್‌ ಹಗಡೆ 17.50 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹಾನಿ) 
5 ಧಾರವಾಡ | ಕುಂದಗೋಳ | ಕಂಡೆಗೋಫಳ14702- ನಂದಗೋಳ ತಾಲೂ `ಯಲೆವಾಳ 100.00 | ಅತ್ನರ ಹೌಸೌನ ಲಂಗೋಟಿ." 
ನಬಾರ್ಡಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 2)ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ, 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 3)ಶ್ರೀ ಬಿ ಎನ್‌ ಪೋಲಿಸಪಾಟೀಲ್‌ 
4)ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಪರಾಂಡೆ 
5)ಶ್ರೀ ಡಿ ಎಫ್‌ ಸಾಸ್ಟಿಹಳಿ 
6)ಶ್ರೀ ಎಜ್‌ ಎಚ್‌ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ 
7)ಶ್ರೀ ಕೆ ಏಜಯರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ 
8)ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿ ನರಸಾಪೂರ 
9)ಶ್ರೀ ಮಹದೇವಪ್ಪಾ ಬಿ ಈದರಮನಿ 
10)ಶೀ ಮಹಾತೇಂಶ ಬಸಪ್ಪ ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ 
11)ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲನಗೌಡಾ ಸಂಕಾಗೌಡಶಾನಿ 
12)ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಬಿ ಡೊರನಹಳ್ಳಿ 
13)ಶೀ ಸಂತೋಷ ಪೂಜೇರಿ 
1)ಶ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್‌ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ 
15)ಶೀ ಸಯ್ಕದಹುಸೇನ ಆರ್‌ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ 
16)ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಪ್ಲ ಪೂಜೇರಿ 
ಗದಗ ಗದಗ ನರಗುಂದ 98,00 1)ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ ಶಟ್ಟಿ, 


ನಬಾರ್ಡಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ 
ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಗಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಕಂ ಸೇತುವೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ” 


2)ಶ್ರೀ ಬಿ ಎನ್‌ ಹೋಲಿಸಪಾಟೇಲ್‌ 
3)ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಸ್‌ ಪಾಟೀಲ 
4)ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ ಆರ್‌ ಅಂದ್ರಾಳೆ 
5)ಶೀ ಶೀವನಗೌಡ ವ ಪಾಟೀಲ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಕು 


ಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ ಧಾಗಪಹಸಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 


ಹೆಸರು 
[ 7 3 [i 3 [5 7 § [ id ಪವ 
61 ಗೆಪಗ ಗದಗ nd A702 ಗದಗ ತಾಲೂ ನರ್ತಕೋಟ-ನೇಲಗುಂದ 100.00 175 ಆಬ್ಬುಲ್‌ ಕಮೀಡ್‌ಕಾಟ್ಕುರು ಟಂಡರಕ್‌ ಪ್ರ್‌ಜೀಯ್ರತೆ 
ನಬಾರ್ಡಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 2)ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ. 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಶೀ ಬಿ ಎನ್‌ ಪೋಲಿಸಪಾಟೀಲ್‌ 
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷಣ ಆರ್‌ ಕತ್ತಿ 
7)ಶ್ರೀ ಮಹದೇವಪ್ಪಾ ಬಿ ಕದರಮನಿ 
8)ಶೀ ಶರನಬಸಪ್ಪ ವಿಮ್‌ ಭಾವಿ 
9)ಶ್ರೀ ಶಿಷಲಿಂಗಪ್ಪ ಡಿ ಹಮ್ಮಿನಿ 
10)ಪ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಶಂಕರ ರಾಥೋಡ 
62 ಗದೆ ಸರಹಟ್ಟ ಶರ IIo ಮೆಳೆಯಂಡ್‌ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗದಗ ಜತ್ತ 25.00 ರ್ಕಾರದ್‌ ಡೆತ್‌ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ [ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕ ಮಜ್ಞೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮಸಾವಿ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು 29 ನೇ 
ಹಾನಿ) ಕೆರೆ ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಜನೇವರಿ 2021 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪುನರುಜ್ನೀವನಗೊಳಿಸುವುದು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿವಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ವೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
63 ಗದೆಗೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಶಿರತೆಟ್ಟ 1702 ಆಕಟ್ಟು ಪತ್ತ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾಡ ಗದಗ ಚಿತ್ತೆ 35.00 ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೆನ್‌ 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮಸಾವಿ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು 29 ನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಾಂದಾರ(ಸೈಟ್‌ ನಂ 6) ಜನೇವರಿ 2021 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ 
(ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ) ಪುನರುಜ್ಛೀವನಗೊಳಿಸುವದು- ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಸದ ಕಾಮಗಾ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
ಡೆಗ ಶರಹಟ್ಟ ರಹ 170 ಅನಟ್ಟಾಮತ್ತಾ ಪೌಳಹಾಂದ್‌ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗಡೆಗ ಪ್‌ 3500 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 

ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕ ಆಕ್ಸಿಗುಂದ ಗ್ರಮದ ಹತ್ತಿರ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬಾಂದಾರ (ಸೈಟ್‌ ನಂ 

(ಅತಿವೃಸ್ಥಿಯಿಂದ ಹಾನಿ) 8) ಪುನರುಜ್ಲೀವನಗೊಳಿಸುವದು 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

65 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ |4702- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಡೆಗದಗ ಚಿಕ್ಷೆ 33.00 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ರಸಂ 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕ ಅಕ್ಕಿಗುಂದ ಗ್ಸಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಸಾಪಿ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು 29 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬಾಂದಾರ (ಸೈಟ್‌ ನಂ ನೇವರಿ 202! ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
(ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ) 9) ಪುನರುಜ್ನೀವನಗೊಳಿಸುವದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


7 


ನಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಪಣೆಗಳೆ 


ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 


41 


pl 


ಕಸ] ತ್ಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ'ಪೆಸರು ಅಂದಾಜು ಪೌತ್ತ|ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಷಿ'ಭಾಗವಹಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ'ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 1 ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಪಂತೆ ಷರಾ 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಫಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ತಹಕ್ಷಡೆ 

[ p) £) ಕ 10 I [p [Ee 14 

66 ಗವೆಗೆ ರಹ ಶಿರಪಟ್ಟ|4702- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತಾ 40.00 34.69 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌ ಸಂಸನೀಇ 676 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಥಧಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ [ಮಸಾವಿ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು 29 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಜನೇವರಿ 2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
(ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ) ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

67 is ಶರಹಟ್ಟ ಶರಹ್ರ 14702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತು ಪೌಕಯಂಡೆ'ಹಾನಿಗೊಳಗಾದೆಗದೆಗೆ ಜಿ 12.00 11.98 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೇಶ'ಸಂಸೆನೀಇ 676 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಥಧಾನ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕ ವರವಿ ಗಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮಸಾಏ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು 29 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬಿಸಿಬಿ ಜನೇಷರಿ 2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
(ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹಾನಿ) ಪುನರುಜ್ಛೀಪನಗೊಳಿಸುವದು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

68 ಗೆ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ | ಪೂಣ [4702 ಕರೆಗಳ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗದೆಗೆ ಜಿ 75.52 15.52 ] ಭತವಾಗ | ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌ ಸಂಸನೀಷ 876 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ |ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕ ನಿಡಗುಂದಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮಸಾವಿ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು 29 ನೇ 
ಹಾವಿ) ಪುನರುಜ್ನೀವನಗೊಳಿಸುವುದು ಜನೇವರಿ 2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

[7 ಗೆ ಗಚೇಂದೆಗಡ £ಣ  |4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಡೆ'ಗಡೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ರ ಹಳ್ಳ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆಡೇಶ ಸಂಸನೀ೩'676 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕ ಹಾಳಕೆರೆ ಬಾಂದಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮಸಾವಿ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು 29 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪುನರುಜ್ನೀವನಗೊಳಿಸುವದು 20-21 ಜನೇವರಿ 2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
(ಅತಿಷೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹಾನಿ) ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

70 ಮುಂಡರಗಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ |4702- ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನೆ *ಜಂತ್ಲಿ- 100.00 |1)ಶೀ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್‌ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್‌ 104.48 0.51 ತಿಕವಾಗಿ 

ನಬಾರ್ಡಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಶಿರೂರ” ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ 2)ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಆಯ್‌ ಡೂನುರ್‌ ಕೂಗು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಆಣೆಕಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
ಬ - 


ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ” 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ಸ್‌ತ್ರ ಪ್‌ ಕರ್ಷ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ'ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಪೊತ್ತ]ಟಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲ`ಭಾಗಮಸಡ'ಗುತ್ತಗೆದ ಚೆಂಡರ್‌ "ಷಷ್ಟ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹಂತ 
| ಹೆಸರು ುತಿಗೆದಾರಃ 
3 [] ಕ [3 7) ¥ I [p HH 
| ಮುಂಡರಗಿ ಶಿರಹೆಟ್ಟ 14702- ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನೆ ಬಿದರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 100.00 ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಹಮೀದ ಕೊಟ್ಟುರು 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯಯಿಲ್ಲಿದೆ 
\ ನಬಾರ್ಡಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಹತ್ತಿರ ಮಗಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ 2)ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಸ್‌ ಅಜ್ಯಪ್ಪ 


ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ)ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟ, 
4)ಶ್ರೀ ಜಿ ಎನ್‌ ಪೋಲಿಸಪಾಟೀಲ್‌ 
5)ಗಾಡಿವಡ್ಡರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲ್ಲೊಳಿ 
6)ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ 

7)ಶ್ರೀ ಗುರಪ್ಪ ಎಸ್‌ ಕುರ್ತಕೊಟಿ 
ಕ)ಶ್ರೀ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ವಾಯ್‌ ಭಜಂತ್ರಿ 
9)ಶೀ ಕೆ ವಿಜಯರಾಜ ಶೆಟ್ಟ 
10) ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆರ್‌ ಕತ್ತಿ 

1)ಪ್ರೀ ಮಹದೇವಪ್ತಾ ಬಿ ಈದರಮಗಿ 
12)ಶ್ರೀ ಶರನಬಸಪ್ಪ ಎಮ್‌ ಭಾವಿ 
13)ಶೀ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ರ ಡಿ ಹಮ್ಮಿನ 
14)ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಕ್ಯಾದಗಿಹಳ್ಳಿ 

15)ಶ್ರೀ ಶಿವನಗೌಡ ವ ಪಾಟೀಲ 
16)ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಶಂಕರ ರಾಥೋಡ 


ಹಾನೆಗಲ್‌ ಹಾನೆಗಲ್‌ ಕರಗಳ ಹಾವೇರಿ`ಜ್ಲ"ಹಾನೆಗರ್‌ತಾಮಾಕನಕ್ತ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ |ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೆಳಗಾಲಪೆಟೆ 
ಹಾದಿ) ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
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ನೇವರಿ 2021 ರ ಪತ್ತನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯನು 1999ರ 
ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಹಾನಗಲ್‌ ಹಾನಗಲ್‌ |4702- ಕೆರೆಗಳ ಜಿಕ್ಗೆಹಾನೆಗರ್‌ ತಾರೂಕನಕ್ತ ಹುನ 0.00 
| ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ [ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಬೆಳವತ್ತಿ 
ಹಾನಿ) ಮುನರುಜ್ನೀವನ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ಪಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
ಹಾನೆಗಲ್‌ ಹಾನಗಲ್‌ ಕರಗಳ ಹಾಷೇರಿ`ಜಿತ್ರಹಾನೆಗರ್‌ ತಾಲೂಕಸಕ್ಷ್‌ 8.00 ಹಾದಿಮನಿ 7.63 ಗೂಂಡಿ 


ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವ್ವ ಷ್ಕಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿ) 


ೂರು 20 ನೇ 


ನೇವರಿ 2021 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾನಗಲ್‌ 
'ಆನಿಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ನೀವನ 


ರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗರ್ಹ 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


30) 


ತಾಲ್ಲೂಕು pl ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂಪಾಜು'ಪೊತ್ಸೆ ೦ಡರ್‌ನಕ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ [ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 


> 


ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 


tl 
wl 


ಹಾನಗರ್‌ ಗಥ ಹಾಷ್‌ರ ನ್‌ ಹಾನಗರ್‌ ತಾಮ್‌ 7200 ರ್ರ್‌ ಹಾರ 70.7 [XO 


ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ |ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚಿಕ್ಕೇರಿ 
ಹಾನಿ) ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಸನೀಇ 676 
'ಮಸಾವಿ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು 29 ನೇ 
ಜನೇವರಿ 2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಹಾವೇರಿ ಹಾನಗಲ್‌ ಹಾನೆಗಲ್‌ 5,00 ಎಸ್‌ ಬಿ ಹುರಕ್‌ಕಾಪ 444 0.00 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಸನೀಇ 876 


ನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ |ಅತಿವೃಷ್ಥಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅರಶಿಣಗುಪ್ತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮಸಾವಿ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು 29 ನೇ 
ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ [ಜನೇವರಿ 2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

s ಪ್ರಕೃತಿ ಏಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಹಾಷೇರ ಹಾನಗಲ್‌ ಹಾನಗಲ್‌ 12.00 ಸಿ ಪಿ ತಲ್ಲೂರ 11.98 1.98 |ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಸನೀಇ 676 
[ಮಸಾವಿ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು 29 ನೇ 
ಜನೇವರಿ 2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


೯ ಗಸ ವ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ದುಮ್ಮರ 12.49 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಅತಿಪೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ತ್ತಿ 
p ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಷೇರ ಹಾನಗಲ್‌ 


ಸರ್ಕಾರದ್‌ 8ರೇಕ್‌ಸಂಸನೇ'87 
ಮಸಾವಿ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು 29 ನೇ 
ಜನೇಷರಿ 2021! ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಂ ಪೆಸರು 


ಅಂದಾಜು 'ಪೊತ್ತ[ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ಕ್ಕ S/ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 

I p) 7 4 3 [ 7 F 

7 | ಹಾರ ಹಾನೆಗರ ಹಾಗ್‌ 0 ರಣ ರಜಕ ಹಾನೆಗಲ್‌ ಇಲೂಕಕ್ಷ 40.00 


ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಲಕೇರಿ 
ಹಾದಿ) 


ಹಾನಗಲ್‌ ಹಾನಗಲ್‌ 


402 ವ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವ್ನ ೈಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾದಿ) 


ಹಾಪೇರಿ`ಜಿಲ್ಲ"ಹಾನೆಗಲ್‌ ತಾಲೂಕನಕ್ಷ 5.00 
ಅತಿವೃಷ್ಥಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಇನಾಮ 


ಲಕಾಮಾಪೂರ ಕೆರೆಯ ಪುಸರುಜ್ನೀವನ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಸನೀಇ 676 


ಭ್‌ತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ರ್ಫಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳ 
ರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಪು 1999ರ ಕಲಂ 
ಐ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


36 


2) 


ಹಾನಗಲ್‌ 


4702- ಕರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ 
ಹಾದಿ) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲ" ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಕ್ಷ 8.00 
ಅತಿವೃಷ್ಥಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 
ಕುಂಟನಹೊಸಳ್ಳಿ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆಯ 


ಪುನರುಜ್ನೀವನಗ 


ನಾ! 


@ 

ಐ 
kg 
J 

8 

ಬ [Ce 
ಭ್ರ 

ಐ 


ಹಾನಗಲ್‌ 


A707 ಗವ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿ) 


ಹಾವೇರಿ`ಜಿಫ್‌ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕರಗುದರಿ 
ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆಯ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ 


10.00 


ಸಾರ್ಪಜದಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ನರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 


4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
3 


ಲ್ಕ ಕೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ತಂಪಾಜು ಪೊತ್ಸಟಂಡರನಲ್ಲಿ`ಭಾಗವೆಹಿಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಪೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತೆ ಷೆರಾ 


ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
4 p 9 | 10 i 14 
ಹಾನಗಲ್‌ 18702- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಸಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪಾರಪ್ರ ಎಸ್‌ ಹಾಪೇರ J ) 0.00 ಸರ್ಕಾರದ ಆರೇಶ್‌ಸಂಸೆನೀಇ876 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ '೦ದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಲ್ಲಾಪೂರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮಸಾಪ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು 29 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಜನೇವರಿ 2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
(ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಣಿ) ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಹಾನಗಲ್‌ |472- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತಾ ಹಾಪೇರ`ಜಕ್ಲ'ಹಾನೆಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಡೇಷರಾಜ ಕರೇಕ್ಕಾತನ 10.69 ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ಸಂಸನೀಇ'676 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೊಂಬಳಿ ಮಸಾವಿ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು 29 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಜನೇವರಿ 2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
(ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ) ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಹಾನಗಲ್‌ |472- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತಾ ಹಾಪೇರ`ಜಕ್ಷ'ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕನಕ್ಷ್‌ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಸ'ಟಕೋಂಜಿ 10.71 T ಭೌತಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೇಶ ಸಂಸನೀಷ876 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮಸಾಏ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು 29 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಜಕ್ಕನಾಯಕನಕೊಪ್ಪ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಜನೇವರಿ 2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
(ಅತಿವೃಷ್ಥಿಯಿಂದ ಹಾನಿ) ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
'  |ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಪಾನಗಲ್‌ |472- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತು ಹಾಪೇರ`ಜಕ್ಸ`ಹಾನಗಲ್‌`ತಾಲೂಕಿನಿ ಸಂತೋಕ್‌ಒರೆಪತೆ 383 ರ್ಕಾರಡ ಆಡೇಕ್‌ಸಂಸನೇಇ7 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಾಗನೂರ ಮಸಾವಿ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು 29 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಜನೇವರಿ 2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
(ಆತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹಾನಿ) ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ವೀಡಿ 
ಅನುಷೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಹಾನಗಲ್‌ | 4702- ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನ್ನೇಶ್ವರ 98.00 [ಶ್ರೀ ಕ ಅಶೋಕಕುಮಾರ ಶಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಹತ್ತಿಕಾ 73.64 0.00 ಪ್ರೆಗತಯಲ್ಲಿದೆ 
ನಬಾರ್ಡಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಗಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮನಗುಡಿ ೩ ಕಡ್ಲಿಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆಗಳ 2)ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಎಚ್‌ ಪೂಜಾರ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸುಧಾರಣೆ” ಕಾಮಗಾರಿ 3)ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಹತ್ತಿಕಾಳ 
ಶ್ರೀ ಕೆ ವಿಜಯರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ 
5)ಶ್ರೀ ಮಧು ಅರ್ಜುನ ರಾವ್‌ 
6)ಶ್ರೀ ಸುನಿತ ಹೆಗ್ಗೆ 


ಕಸಂ. ಜಿಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತ್ರ ಕ್ಸ್‌ ರರ ಕಾಮಗಾರಂಸ ಹಸರು ಅಂದಾಜು ಪರಾ 
1 4] 3 4 % [) ್‌ ಸ 7 ಮೂವ 
88] ಹಾಸ್‌ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ನಗ್ಗಾಂS "4702 ಕರಗ ಹಾವೇರಿ`ಜಿತ್ಲ`ಕಗ್ಗಾಂತ್‌ ತಾಲೂಕ 7.00 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೈಸ್ಥಿಯಿಂದ ಅತಿವೃಷಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತಡಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಾನಿ) ಬೈಲಗಂಗೇರಿ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆಯ 
ಪುನರುಜ್ನೀವನ 
4(ಎ) ಆಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
EWS 
87] ಪಾಷ್‌ರಿ ಶಗ್ಗಾಂವ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್‌ 4702- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತಾ ಹಾವೇರಿ`ಜಿಲ್ಲೆಗ್ಗಾಂತ'ತಾಲೂಕಸ್ಟ್‌ 400 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪಧಾನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಿರೆಮಲ್ಲೂರು ಜೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೊಡೆ 
(ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹಾನಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
90 | ಹಾವೇರಿ ಶಿಗ್ಗಾಂಪೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ |4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಾಪೇರಿ`ಜಿಕೆಕಗ್ಗಾನರೂಣ 4.00 ರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌ಸಂ:ಸನೀಸT 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಅತಿವೃಷ್ಥಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಿರೆಮಣಿಕಟ್ಟ ಮೆಸಾಪವಿ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು 29 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೊಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಜನೇವರಿ 2021 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
(ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ) ಕಾಮಗಾರಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪ್ಕೃತಿ ಏಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ 
ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗ 
ಗಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
ಹಾಷೇರಿ ಸಗ್ಗಾಂಪೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ 72ರ ಆಧುನಿಕರಣ-|ಹಾಪ್‌ರ ಜಕ್ಷೆ ಕಗ್ಗಾಂನ ತಾರಾ ಬರ ಶೀ ವ ಒರಪುಕ 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 2) ಶ್ರೀ ಮಧು ಅರ್ಜುನ ರಾವ್‌ 


3) ಶ್ರೀ ಎಸ್‌. ಎಸ್‌. ಬೆನಕಣ್ಣವರ 


3 ಹಾವೇರಿ ಶಿಗ್ಗಾಂಪೆ PY 702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ-|ಹಾವೇರಿ ಜತ್ತೆ ಶಿಗ್ಗಾಂನಿ`ತಾಲೂಕಿನೆ'ಮೆಡ್ಡ ಶ್ರೀ ಆನಂತ ಎಇಟಗಿ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕರಿಯನಕಟ್ಟ/ಗೌಡಗಟ್ಟಿ 48 ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 2) ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಎಸ್‌ ಹಸರಂಗಿ 
3) ಶ್ರೀ ಪಕ್ಕಿರಪ್ಪ ಜಿ ತಳವಾರ 
4) ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎಮ್‌ ಗುಲನಾಯ್ಕರ 
7] ಹಾರಿ ಶಗ್ಗಾಂಪೆ ಶಿಗ್ಗಾಂ 1702ರ ಆಧುನಿಕರಣ |ಹಾವೇರಿ ಪಲ್ಲೆ ನಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂದಂಗ ಶೀ ಆನಂದ ಗುಜ್ಜ ಶ್ರೀ ಆನೆಂದೆ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ರಿ.ಸ.ನಂ 155 ಕೆರೆ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ 2) ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಎಪ್‌ ಪಾಟೀಲ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
94 ಹಾವೇರಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಶಿಗ್ಗಾಂವ |4702-ಕರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ- [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ದುಂಡಸಿ I) Be ಅನಂತ ಎ ಇಟಗಿ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 2) ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಎಸ್‌ ಹಸರಂಗಿ 
3) ಶ್ರೀ ಗೋಪಿ ಎನ್‌ ಲಮಾನಿ 


4) ಶ್ರೀ ರಾಘವೆಂದ್ರ ಎಸ್‌ ವಡ್ಡರ 
5) ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎಮ್‌ ಗುಲನಾಯ್ಕರ 
ಶ್ರೀ ವೀರೆಂದ್ರ ಎಸ್‌ ರಾಥೋಡ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


ನಂದಾಜು ಮೊತ್ತ]ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ [ಟಿಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 


ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
I p) 7 pl] ) [3 7 § 7 
9 ಹಾವೇರಿ ಶಗ್ಗಾಂಪೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ |4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ-]ಹಾಪೇರ`ಜಿಕ್ಲೆ'ಶಗ್ಗಾಂವಿ`'ತಾಲೂಕನೆ 30.00 7) ಶ್ರೀ ಆಸೆಂದೌಸಿ'ಗುಜ್ಮರಿ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಸ'ಗಜ್ಜರಿ 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕೋಣನಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


2) ಶ್ರೀ ಮಧು ಅರ್ಜುನ ರಾವ್‌ 
3) ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್‌ ಅಂಗಡಿ 


[I ಹಾಷೌರ ಶಿಗ್ಗಾಂಪೆ ಕಗ್ಗಾಂಪ  |702-ರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ” 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹಾಷೇರಿ`ಜಿಲ್ಲೆೌಗ್ಗಾಂವಿ'ತಾಲೂಕನೆ 
ಹೆ.ತರ್ಲಗಟ್ಟ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 


30.00 1)ಶ್ರೀ ಮಧು ಅರ್ಜುನ ಶ್ರೀ ಮಧು ಅರ್ಜುನ ರಾವ್‌ 
2)ಶ್ರೀ ಎಸ್‌, ಎಸ್‌, ಬೆನಕಣ್ಣವರ 


97 ಹಾಷೇರ ಶಗ್ಗಾಂಪೆ ಶಿಗ್ಗಾಂಪೆ 1702-ರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ” 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


98 


4702-ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹಾವೇರ`ಜಕ್ಲೆ 7ಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂ ಹೊಸೂರ 
ಗಂಗಿಭಾವಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ 
ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂಎ ತಾಲೂಕಿನ 
ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಾಗಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 


pr 


[77 702ರ ಆಥನಕಕಣ- 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹಾವೇರ`ಜಳ್ಗಿಗ್ಗಾಂವಿ'ತಾಲೂಕೆ 
ಹನಕನಹಳ್ಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 


100 4707-ರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹಾಪೇಂ`ಜಲ್ಲ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಗಲಿ 


ಕೆರೆ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


4702-ಕರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


101 ಹಾವೇರಿ ಶಿಗ್ಗಾಂಪೆ 


ಹಾಪೇರ`ಜಿಲ್ಲೆ?ಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನೆ ಲಕ್ಕಿ ಕೊಪ್ಪ 
ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


60.00 ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ ಜಿ ಹಂಚಿನಮನಿ 
2)ಶ್ರೀ ಎಸ್‌, ಎಸ್‌, ಬೆನಕಣ್ಣವರ 
3)ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಎಫ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ 


4)ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ ಜಿ ನಾಯಕ 


ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಎಫ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ 53.56 


॥ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ ಅರೇಗೂಪ್ಪ 


4 


ಶ್ರೀ ಎಸ ಎಸ್‌'ಬಣನ್ನವರ 
2)ಶ್ರೀ ಬಸಪಂದ್ರಯ್ಯ ಸಿ ಹಿರೇಮಠ 


1)ಶೀ ಮಹಾದೆವಪ್ಪ ಟಿ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ್‌ 
2)ಶ್ರೀ ರಾಘವೆಂದ್ರ ಎಚ್‌ ವಡ್ಡರ 
3)ವೀರೆಂದ್ರ ಎಸ್‌ ರಾಥೋಡ 

4)ಶ್ರೀ ಗೋಪಿ ಎನ್‌ ಲಮಾಣಿ 


ಕ್ರೀ ಆನಂದ ಸುಚೀವಾರ 


4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- 
ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


102 ಲ ಶಿಗ್ಗಾಂವ 


ಹಾವೇರಿ ಜಕ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಜಕ್ಕನಕಟ್ಟಿ 
ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 


1) ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ ಜಿ ಹಂಚಿನಮನಿ 
2) ಶ್ರೀ ಗೋಪಿ ಎನ್‌ ಲಮಾಧಿ 
3) ಶ್ರೀ ಕಲಗೌಡ ಬಿ ಪಾಟೀಲ 
4) ಶ್ರೀ ಲೊಕೇಶ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ 

5) ಶ್ರೀ ಮಧು ಅರ್ಜುನ ರಾವ್‌ 
6) ಶ್ರೀ ಪ್ರಜ್ವಲ ಉಡುಪ 


ಶೀ ಎಂಯ್‌ ಆಯ್‌ ಲಂ 
2) ಶ್ರೀ ಮಧು ಅರ್ಜುನ ರಾವ್‌ 
3) ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಎಫ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ 


1) ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ ಜಿ ಹಂಚಿನಮನಿ 
2) ಶ್ರೀ ಗೋಪಿ ಎನ್‌ ಲಮಾನಿ 
3) ಶ್ರೀ ಕಲಗೌಡ ಬಿ ಪಾಟೀಲ 
4) ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಅಸ್ಪಗಿ 

5) ಶ್ರೀ ಮಧು ಅರ್ಜುನ ರಾವ್‌ 
6) ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ ಸಿ ಆರೆಗೊಪ್ಪ 
7) ಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣ ಲೋಕಪ್ಪ ಪಾಲಿಶೆಟ್ಟರ 


103 ಹಾಷೇರ ಶಿಗ್ಗಾಂವ 4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- ಹಾವೇರಿ ಜಿಕ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನೆ ಶ್ಯಾಬಳ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪಡ್ಗನಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 

4| ಹಾವೇರಿ ಶಗ್ಗಾಂಪೆ 1702-ರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- |ಪಾಪೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರೆ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಳ್ಳಾಗಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 

105 ಹಾವೇರಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಶಿಗ್ಗಾಂವ |4702-ಆಣಕಟ್ಟು ಪಿಕೆಪ್‌ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಬಂದಾರೆ-ಪ್ರಧಾನ ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಸೈಟ ನಂ 

106| ಪಾಪೇ ಶಗ್ಗಾರವೆ ಕಗ್ಗಾಂಡ 7-ಅನಟ್ಟಾ ಪಕಪ್‌ ಪಪ್ತ'|ನಾವೇರಿ "ಚಕ್ಲಿ ಕಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕ 'ಹೌಸೊರೆ 
ಬಂದಾರೆ-ಪ್ರಧಾನ ತಾಯಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸೈಟ ಸಂ 1 


1) ಶಿ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್‌ ಅಂಗಡಿ 
2) ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಬಿ ಸುಬೇದಾರ 
3) ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಸಿ ಗುಜ್ಜರಿ 


೧ 5 ಅರ್ಮಾನ್‌ ಪಂತನವನ 

2) ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಶೋಕಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟ 

3) ಶ್ರೀ ಬಾಲಕ್ಷಿಷ್ಟ ಪಿ ನಾಯಕ 

4) ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ಎಚ್‌ ಬುಶ್ನೀರ 
5) ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ವಿ ಪೂಜೆರಿ 


ಕ್ರಸಂ ಜಿಕ್ತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ Ki ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ತಂದಾಜ ಸೌತ್ರಪನತರನ್ಸಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತಿಗೆಡಾರಕ ನಕವಾ ಗೌ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಸರಾ 
ಹೆಸರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ [ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
- 1 2 3 4 1) [) 7 § iT 12 13 14 
107 | ಹಾಪ್‌ ಶಗ್ಗಾಂಪೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ 18702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಕಪ್‌'ಮತ್ತ ಹಾಪ್‌ ಜಕ್ಷೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಃನ`ಹೊಸಾರ 60.00 ೧ ಶೀ ಕ ಕೋಕಾ ES 0.00 ಪಗತಿಯಲ್ರಿದೆ 
ಬಂದಾರೆ-ಪ್ರಧಾನ ತಾಯವ್ಪನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 2) ಶ್ರೀ ಪಿ ಎನ್‌ ಪೋಲಿಸ ಪಾಟೀಲ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸೈಟ ನಂ 2 3) ಶ್ರೀ ಬಾಲಕಿಷ್ಣ ಪಿ ನಾಯಕ 
4) ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ಎಚ್‌ ಬುಪಶ್ತೀರ 
§ '. 5) ಶೀ ಕಿಷ್ಟಪ್ರ ಟ ಲಮಾಣಿ 
ಹಾಷೇರ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಶಿಗ್ಗಾಂವ AISI ಆಧುನೀಕರಣ- [ಹಾವೇರಿ ಹಕ್ಟೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ 100.00 ಶ್ರೀ ಅರುಣ ಕುಮಾರ ಸ 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಯಸಲ್ಲಿದೆ 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಚೆಂದಾಪೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 2)ಶೀ ಕೆ ಅಶೋಕಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟ 
3)ಶೀ ಜಿ ಎನ್‌ ಲಮಾನಿ 

ಶ್ರೀ ಹಬೀಬುಲ್ಲಾ ಹಂಚಿನಮನಿ 
ಕಲಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 
ಶ್ರೀ ಮಧು ಅರ್ಜುನ ರಾವ್‌ 
ಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣ ಲೋಕಪ್ಪ ವಾಲಿಕೆಟ್ಟರ 


ಪೀರೆಂದ್ರ ಎಸ್‌ ರಾಥೋಡ 


1702-8 ಧುನೀಕರಣ|ನಾಷ್‌ರ ಪತ್ತ ಗ್ಗಾಂವಿ ತಾರೂಕನೆ ಆರುಣ ಸವಾರ 0.00 § 
ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಂಕಾಪೂರ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ ಅಶೋಕಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟ 
ಜಿ ಎನ್‌ ಲಮಾನಿ 
ಶ್ರೀ ಎ ಆಯ್‌ ಲಂಗೋಟಿ 
ಕಲಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 
ಮಧು ಅರ್ಜುನ ರಾವ್‌ 
ಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣ ಲೋಕಪ್ಪ ವಾಲಿಶೆಟ್ಟರ 
ಪೀರೆಂದ್ರ ಎಸ್‌ ರಾಥೋಡ 
4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-|ಹಾಪೇರಿ`ಜಿತ್ಲೆ`ಕಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕ ಆನೆಂದೆಸ'ಗುಜ್ಣರ 0.00 ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಯೆಯಕ್ತಿಡೆ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾದಾಪೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ ಅಶೋಕಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟ 
ಶ್ರೀ ಮಧು ಅರ್ಜುನ ರಾಎ 
ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಎಪ್‌ ಪಾಟೀಲ 
ಪೀರಣ್ಣ ಲೋಕಪ್ಪ ವಾಲಿಕೆಟ್ಟರ 
4702-ಕೆರೆಗಳೆ ಆಥೆನೀಕರಣ-]ಹಾಷೌೇರಇಕ್ಸ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನೆ ಶ್ಯಾಬಳೆ 0.00 ಟಿಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ: 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕ್ಯಾಸನಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ANTI aod ಹಾವೇರಿ ಪೆಕ್ತೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಸ 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಂಚಿಗೇರಗಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-]ಹಾಷ್‌ರಿ `ಜಕ್ಷಕಗ್ಗಾಂನ ತಾಲೂಕ ಮ್ತರ 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿಡೆ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕವಳಿಕಟ್ಟ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 
1702-ರಗಳ ಆಧೆನಿಕರಣ7|ಹಾಪೇರ ಹಕ್ಕ ಗಾಂವಾ 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಕಾಗಿಡಿ” 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಗೊಟಗೋಡಿ ಸೀಮಿಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ |ಹಾಪೇರ ಇಕ್ಪ5ಗ್ನಾಂವ  ತಾಲಣನೆ [XO ಗ್‌ ಟೆಂಡರ್‌ ಇರೌಜವಾಗಿದೆ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮೋತಿತಲಾಬ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
4707-ರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ-|ಹಾವೇರಿ ಜತೆ ಕಗ್ಗಾಂವ ತಾರಾ ಮಗಳ ಶೀ ಜಿಎನ್‌ ಇಷಾಣಿ 0.00 ೦ಡರ್‌ ಪ್ರಕಂ೫ಯಕ್ಷಿಡ 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಪೂರಕೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


2)ಶ್ರೀ ಮಧು ಅರ್ಜುನ ರಾವ್‌ 
3)ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಬೆನಕಣ್ಣವರ 
4)ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಎಪ್‌ ಪಾಟೀಲ 
5)ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ ಜಿ ನಾಯಕ 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-ಕೆರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ- 


೨ 


ಧಾರಣೆ 


ಇರಲ್ಲ ಗಾಂ ತಾಲೂಕ ಹೆನಸಾರ 


ಮತಕ್ಷತ ಪಕ್ಕ ಕರ್ಷಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ"ಹೆಸೆ ಅಂದಾ ಪ್ಪ]ಡಂಡರನಕ್ಸ ಭಾಗವಹಿಸದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ [ಟಂಡರ್‌ ಅಂಗಿಕಾರವಾಡ'] ಗುತ್ತಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಷ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಯ'ಹಂತೆ ಷರಾ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಫಾರ್ಣಗಾಂಡಡ ಪಗತಂಯಲ್ಲಡೆ 
4 5 6 7. 8 9 10 12 13 14 
ಶಗ್ಗಾಂಡೆ ]4707-8ರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- ಜಿಫ್ಲ್‌5ಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕ 70.00 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಶೆಡಗರವಲ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವದು. 
ಶಿಗ್ಗಾಂವ 407ರ ಆಧುನಣರಣ-|ನಾಪೇರ "ಜ್‌ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ "ತಾಲೂಕಿನ 60.00 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹುರಳಕೊಪ್ಪಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 


4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ” 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹಾಪೇನಿ`ಜಕ್ಲ'ಕಗ್ಗಾಂವಿ` ತಾಲೂಕ ಹೆಣಸಿಕಟ್ಟಿ 
ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 


4702-ರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702 


ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು 


ಬಂದಾರೆ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಶಿಗ್ಗಾಂವ 


477-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿ 
ಬಂದಾರೆ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


1) ಶೀ ಅರ್ಜುನ ಬಿ ಹಂಚಿನಮನಿ 
2) ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಶೋಕಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ 
3) ಶ್ರೀ ಬಾಲಕಿಷ್ಟ ಪಿ ನಾಯಕ 


4) ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ಎಚ್‌ ಬುಶ್ಲೀರ 
5) ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ವ ಪೂಜೆರಿ 


ಬೆಳವಲಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಮಲ್ಲೂರ ಪರೆಗೆ ಇರುವ 
ಳ್ಗಕ್ಕಿ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 


ಹಾಪೇರ`'ಜಿಫ್ಗೌಗ್ಗಾಂವಿ' ತಾಲೂಕನೆ`ಶ್ಯಾಡಂಬಿ 75.00 
ಕೆರೆ ಕಾಲುಷೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಪಾಪೇಂಜಕ್ಲ5ಗ್ನಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ 60.00 
ಮುಗಳಿಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಪಾಪೇ ಜಿಕೆ ಶಗ್ಗಾಂವಿ` ತಾಲೂ ಹೊಸೂರ 85.00 
ತಾಯವಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಕಪ್‌ ಮತ್ತು [ಹಾವೀರಿ ಜಿಕ್ಸೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ 400.00 


ಕ್ಯಾಂಪ 


ನಬಾರ್ಡಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಹಾ 

[ad n 
ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಕಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳದ ಸುಧಾರಣೆ 


370.00 


ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂ ್‌ಮಲಿಕಟ್ಟ 
ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ” 


94.00 


1)ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಸಿ ಗುಜ್ಯರಿ 

2) ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಶೋಕಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ 
3)ಶೀ ಗೋಪಿ ಎನ್‌ ಲಮಾನಿ 

4) ಶ್ರೀ ಕೆ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಯ 

5)ಶ್ರೀ ಮಧು ಅರ್ಜುನ ರಾವ್‌ 
6)ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್‌ ಅಂಗಡಿ 

7) ಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣ ಲೋಕಪ್ಪ ವಾಲಿಶೆಟ್ಟರ 
8)ಶೀ ವೆನುಕುಮಾರ ರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ದುರು 


ಡರ್‌ ಕರಂಪವಾಗಿದೆ. 


ಸವಣೂರ 


ಶಿಗ್ಗಾಂ 


4702-ವಿತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಗಳು 


ಹಾವೇರ`ಡಕ್ಗ್‌ಸಪಣೂರೆ`ತಾಲೂಕನೆ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 
ಮೋತಿತಲಾಬ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


12.00 


EE TE 
ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಬೆನೆಕಣ್ಣವರ 


ತಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ: 


ಜನೇವರಿ 2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವನಾಯತಿ ನೀಡಿ 

ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಜಿಕ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಕ. ೧; ಲ್ಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಶ'ಷಸಹ ಅಂದಾಜು ಪೌತ್ಸ]3ಂಡರ್‌ನ್ಸ`ಧಾಗವಹಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೌ ಕಾಮೆಗಾರಿಂ೫ ಹೆಂತೆ ಷರಾ 


ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
2 3 C) [3 7 8 [) [E) 
ಹಾಪೇರ ಹರೆಣೆರೂಕ | ಒಕೇಕರಾರ AO ಹಾವೇರಿ `ಜಕ್ಲಒಕೇಕರೂರ್‌ತಾಲೂಕನಕ್ಷ 7.00 ಢಮ್ಮಳ್ಳ 6.24 ಆದೇಶ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ [ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಂಸಬಾಪ ಮಸಾವಿ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು 29 
ಹಾನಿ) ಕಂಸನಕಟ್ಟ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ನೀವನ 
ಹರೆಕರಾರ 402 ಅ ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಾಪೇರ`ಚಕ್ಲ`ಒಕೇಕರೂರಕ ತಾಲೂಕನಲ್ಷ 5.00 ಪೆ ಪಾಟೀಲ ಸಂದೀಪ ಪಾಟೀಲ 4.45 ಬ೨ತಿಕವಾಗಿ ರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಸನೀಇ 676 

ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ "ನಿಟ್ಟುರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ y] 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಪುನರುಜ್ನೀವನ 

(ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿ) 

5ಧಿನಿಯಮ 1999ರ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
ಪಾಷೌರಿ`ಇಳ್ಲ್‌ ವಕಾರ್‌ ಲೂ 9700 | ಜನ್‌ ನಿಜಯಕಾವಾ ಮೆಂಜುನಾಥೆ 100.47 WN 

ನಬಾರ್ಡಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯ ಸ.ನಂ 94 ಮಕರಿ ಕೆರೆ 2)ಶ್ರೀ ಜಿ ಪಿ ಮಂಜುನಾಥ 

ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸುಧಾರಣೆ” ಕಾಮಗಾರಿ 

EXE ST) ಅತ್‌ವೈ್ನಹಾಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗದ ಹಾಪ್‌ 28.00 ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಸ್‌ ಅಜಪಾ ಸ್‌ ಅಜ್ಜಪ್ಪಾ 27.91 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸರಸ O70 

px ೨ Kd fe 

ಆಧುನೀಕರಣ (ಅತಿವೃಷಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇನಂದಿನಹಳ್ಳಿ 'ಮಸಾವಿ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು 29 ನೇ 

ಹಾನಿ) (ಅಂಗಾರಗಟ್ಟಿ) ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 

5ಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
ಹಾವೇರಿ 4702- ಹಾವೀರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ "ಕಾಸಂಬಿ 100.00 ಶೀ ಬಿ ಎಸ್‌ ಅಜಪ್ಪ ಅಜ್ಜಪ್ಪ 73.32 
ನಬಾರ್ಡಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂಧಾರ 2)ಕೀ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಕಮ್‌ ಹಾರ್ಡ ಪ್ಯಾಸೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ” 3)ಶ್ರೀ ಬಿ ಎನ್‌ ಪೋಲಿಸಪಾಟೇಲ್‌ 
4)ಶ್ರೀ ಜಿ ಓ ರಾಜು 


5)ಶ್ರೀ ಕುಲ್ಲಂಜಾ ಆರ್‌ ಶೆಟ್ಟ 


ತಂದಾ ಮೊತ್ಪಟಿಂಡರನಕ್ಲಿ 'ಭಾಗವಹಓಸಿದ ಗುತ್ತದಾ 


೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ದೆ|ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಸನೀಇ 676 


ಮಸಾವಿ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು 29 ನೇ 
ಜನೇವರಿ 2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


(ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹಾನಿ) 


ಬಡಸಂಗಪೂರ (ಕುಡಪಲಿ) ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಕಂ 
ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
5 6 8 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪು ಸ್ನಹುಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗದೆ ಹಾಪೇರ ತ್‌ಹೆಗಡ್‌" ಸುನೀತ್‌ಹೆಗಡ" 
-ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ 
ಮಗಾರಿಗಳು ೦ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸ್ವಿಯಿಂದ ಹಾದಿ) 
ಹಾಪೇರ 4702 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತಾ ಆತೀಷೈಸ್ಯಿಯಂಡೆ ಹಾನಿಗೊಳಗದ ಹಾವೇರಿ ಆರ್‌ ಎಡ್‌ ಆರ್‌ ಎಡ್‌ಕವಿ 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹಾವೇರಿ 


4702- 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ನಬಾರ್ಡಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 


ಹಾಷ್‌ಾಕ ತಾಲೂಕ ಆಗಡ ಡೊಡ್ಡ ಕೆ 
ಸುಧಾರಣೆ (ಸ ನಂ:319) 


1)ಶ್ರೀ ಬಾಲಕ್ಕಷ್ಟ ಪ ನಾಯಕ 
2) ಶ್ರೀ ಮಧು ಅರ್ಜುನ ರಾವ್‌ 
3)ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್‌ ಅಂಗಡಿ 
4)ಶ್ರೀ ಕೆ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಪಿ 

5)ಶ್ರೀ ಪಾಲುಕಾಂತ ಕಿಸಾನ ರಾಥೋಡ 
6)ಶ್ರೀ ಪೀರಣ್ಣ ಲೋಕಪ್ಪ ವಾಲಿಶೆಟ್ಟಂ 

7)ಶ್ರೀ ಪೇಣಕುಮಾರ ರೆಡ್ಡಿ ಆಲ್ದುರು 


ಸ್ಬೂರು |ರಾ 4702- 


ಸಬಾರ್ಡಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


ಕಂ ಹಾರ್ಡ ಪ್ಯಾಸೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ರಾಣೆಚೆನ್ಲೊರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಯೆಲಬಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ 
FD ೪ರ [) 


1)ಶೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಿ ನಾಯಕ 
2)ಶ್ರೀ ಮಡಿವಾಲಪ್ಪ ಎಮ್‌ 
ಮುಂಡೆವಾಡಗಿ 

3)ಶ್ರೀ ಎಮ್‌ ಶರನಬಸಪ್ಪ 
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣರಾವ್‌ ವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ 
)ಶೀ ಸುನಿತ ಹೆಗ್ಗೆ 

6)ಶೀ ವಾಲುಕಾಂತ ಕಿಸಾನ್‌ ರಾಥೋಡ 
7)ಶೀ ವೆಣುಕುಮಾರ ರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲುರು 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಸನೀಇ 676 
ಮಸಾವಿ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು 29 ನೇ 
ಜನೇವರಿ 2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ಅಡಿ ವಏನಾಯತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯಿಯಳ್ಲಡೆ 


ಧಾ್‌ನರಿನಣ 


,ಸಂ. 


ಷ್ಠ 5 


ಗಎಜ3ೆಗ್ಗನವನ 
2)ಎ.ಜಿ.ನರಸರೆಡ್ಡಿ 
3)ಎ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ 
4)ಬಿ.ಡಿ.ರಾತೋಡ 
5)ಬಿ.ಎಂ.ಕೋಟ್ಕಾಳ 
6)ಜ.ಪ್ರಡೋರನಹಲ್ಳಿ 
7)ಜಿ.ಎಸ್‌.ಸಿಂಧೂರ 
8)ಎಚ್‌.ಆರ್‌.ಚಿಂಚಲಿ 
9)ಎಂ.ಎಂ.ಮುಂಡೆವಾಡಗಿ 
10)ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಚೌಢರಿ 
11)ಆರ್‌.ಎಂ.ದಯಗೊಂಡ 
12)ಆರ್‌.ಬಿ.ಅಸ್ಕಿ 
13)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪವಾ 
14)ಎಸ್‌.ಆಯ್‌.ಡೋಣುರ 
15)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಕರೇಕಲ್‌ 
16)ಯು.ಎಲ್‌.ರಾತೋಡ 


ನಬಾರ್ಡ-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 


ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಜಯೆಪರ `ಜಿಕ್ಲ`ನಿಜಯಪರ ತಾಲೂಕ 100.00 
ತೊರವಿ-ಭೂತನಾಳ-ಭರಟಗಿ-ಇಂಗವಾಳ | 
ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ 

ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಎಲ್‌.ಓ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


65,08 0.00 


ನಿಜಯಿಪಕಸಕ್ಲ್‌ ನಜಯಪುಕ ತಾಲೂ 100.00 
ತಿಗಣಿಬಿದರಿ-ಯಕ್ಕುಂಡಿ-ಕಾತ್ರಾಳ ಹತ್ತಿರ 

ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಕಾಮಗಾರಿ. 


1)ಎ.ಎಸ್‌.ಬಿರಾದಾರ 
2)ಎ.ಬಿ.ನರಸರೆಡ್ಡ 
3)ಎ.ವಾಯ್‌.ತಟಗಾರ 
4)ಎ.ಎನ್‌.ಪಾಟೀಲ 
5)ಬಿ.ಎನ್‌.ಪೋಲಿಸಪಾಟೀೇಲ 
6)ಬಿ.ಎಂ.ಕೋಟ್ಯಾಳ 
)ಬಿ.ಪ್ವಿಡೋರಸಹಳ್ಳಿ 
8)ಜಿ.ಎಸ್‌.ಸಿಂಧೂರ 
9)ಎಚ್‌.ಆರ್‌.ಚಿಂಚಲಿ 
10)ಚೆ.ಜಿ.ಕಲ್ಲೂರ 
11)ಎಂ.ಎಂ.ಮುಂಡೆವಾಡಗಿ 
12)ಎಂ.ಪಿ.ಐಗಳಿ 
13)ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಚೌಧರಿ 
14)ಆರ್‌.ಎಂ.ದಯಗೊಂಡ 
15)ಆರ್‌. -ಬಿ.ಅಸ್ಥಿ 
16)ರಮೇಶ ಮಾವಿನಗಿಡದ 
17)ಎಸ್‌.ಬಿ. ಪವಾರ 


79.38 0.00 


ನಬಾರ್ಡ -೮ಣೆಕಃ 


ವಿಜಯೆಪುರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನವಾಗೇವಾಡ ತಾಲ 85.00 ಗಎಸ್‌ಪ:ಪವಾಕ 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಎ 


ಕರಭಂಟನಾಳ-ಹುಣಶ್ಥಾಳ-ಸಂಕನಾಳ- 
ಹೂವಿನಹಿಪರಗಿ-ಬ್ಯಾಕೋಡ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ"ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ]ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ`ಭಾಗವೆಹಿಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 
ಹೆಸರು 


6 


ಪರಡರ್‌ ಆಂಗಣಾರವಾಡ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ 


ಪೂರ್ಣ 


೦ಡಿದ 


7 8 
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ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ 


ನದಾರ್ಡ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತಾ 


ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಜಯಪುರ ಕ್ಲ `ಬಸಷೆನಬಾಗೇವಾಡಿ 
ತಾಲೂಕಿಷ ಹಂಗರಗಿ-ಮೂಕರ್ತಿಹಾಳ- 
ಗೊಳಸಂಗಿ-ಜೀರಲದಿನ್ನಿ-ಹುಣಶ್ಕಾಳ-ಪಂದಾಲ 
ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ 
- [3 K) 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


100.00 1)ಎ.ಎಸ್‌.ಬಿರಾದಾರ 
2)ಎ.ಬಿ.ಸರಸರೆಡ್ಡಿ 
3)ಎ.ಎನ್‌.ಪಾಟೀಲ 
4)ಬಿ.ಎನ್‌.ಹೋಲಿಸಪಾಟೀಲ 
5)ಜಿ.ಪ್ವಡೋರನಹಳ್ಳಿ 
6)ಎಚ್‌.ಆರ್‌.ಚಿಂಚಲಿ 
7)ಎಂ.ಎಂ.ಮುಂಡೆವಾಡಗಿ 
8)ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಚೌಧರಿ 
9)ಆರ್‌.ಬಿ.ಅಸ್ಕಿ 
10)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪವಾರ 
1)ಎಸ್‌.ಕೆ.ಗಾಣಿಗೇರ 
12)ಎಸ್‌.ಆಯ್‌.ಡೋಣುರ 
13)ಎಸ್‌.ಡಬ್ಲೂ ;ರಾರೋಡ 
14)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಕರೇಕಲ್‌ 
15)ಟಿ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ 
16)ಪಾಂಯ್‌.ಎಲ್‌.ಬಲುಂಡಗಿ 
17)ಬಿ.ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲ 
18)ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಪೂಜಾರಿ 
19)ಎಸ್‌.ಎಚ್‌.ಚವ್ಹಾಣ 
20)ಸುರೇಶ ಬೆನಕಿ 

21) ವಿಠೋಬಾ 

22)ವರೇಶ 

23) ವಿಜಯಕುಮಾರ 
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ವಿಯಂಯಿಪುರ 


ಸಿಂದಗಿ 


ಸಿಂದಗಿ 


ನವಾರ್ಡ-ಆಣೆಕಟ್ಟು 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮತ್ತು 


- 


ವಿಜಯಪುರ`ಜಕ್ಲಸಂದಗ ತಾಲೂಕ ಕನ್ನೊಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


100.00 1)ಎ.ಎಸ್‌.ಬಿರಾದಾರ 
2)ಎ.ಬಿ.ನರಸರೆಡ್ಡಿ 
3)ಎ.ಎನ್‌.ಪಾಟೀಲ 
4)ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಚೌಧರಿ 
5)ಆರ್‌.ಬಿ.ಅಸ್ವಿ 6)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪವಾರ 
7)ಎಸ್‌.ಆಯ್‌.ಡೋಣುರ 
8)ಎಸ್‌.ಡಬ್ಬ್ಯೂರಾಕೋಡ 
9)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಕರೇಕಲ್‌ 
10)ವತೋಬಾ 
11)ಪಾಯ್‌.ಎಲ್‌.ಬಲುಂಡಗಿ 
12)ವಿಜಯಕುಮಾರ 
13)ಬ.ಡಿ.ರಾಕೋಡ 
14)ಜಿ.ಎಸ್‌.ಸಿಂಧೂರ 
15)ಎಸ್‌.ಆಯ್‌.ವಡವಡಗಿ 
16)ಜಿ.ಪ್ವಡೋರನಹಳ್ಳಿ 
17)ಎಂ.ಎಂ.ಮುಂಡೆವಾಡಿ 
18)ಎಂ.ಎಸ್‌.ಹಿರೇಗೌಡರ 
19)ಎನ್‌.ಪ್ವಕುಲಕರ್ಣಿ 
20)ಎಸ್‌.ಕೆ.ಗಾಣಿಗೇರ 
21)ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕರನಾಳ 
22)ವೇಣುಕುಮಾರ ರೆಡ್ಡಿ 
23)ವಾಯ್‌.ಎಲ್‌.ಬಲುಂಡಗಿ 


12 


13 14 


63.61 


72.70 


0.00 


0.00 


ನರ್‌ಓಎನೀಡವಾಗಿದೆ- 


ಎರ್‌£ಎನೀಡವಾಗಿದೆ 


ನಾಸಾ ಶಾನ್‌ 


ಕ್ರಸಂ. ಜಿಕ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷತ್ರ ಕ್‌ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಅಂದಾಜು ಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ [ಟೆಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಹೆಸರು 
1 2 3% 4 5 6 yy 8 
pee 


ನೆಜಾರ್ಡೆ-ಅಣೆಕಟ್ಟು'ಮತ್ತು ನಿಜಯೆಪುರ ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಡ್ಗೇವಹಾ್‌ ಲಾಕ 100.00 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ-ಗುಣಕಿಹಾಳೆ-ಜಲಪೂರ- 
ಅಡವಿಹುಲುಗಬಾಳ-ಅಡವಿಸೋಮನಾಳ- 
'ಡೊಂಕಮಡು ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಣಿ 
ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ" - 


7)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪವಾರ 
8)ಎಸ್‌.ಆಯ್‌.ಡೋಣುರ 
9)ಎಸ್‌.ಡಬೂ .ರಾಕೋಡ 
10)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಕರೇಕಲ್‌ 
1)ಪಿ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ 
12)ಎಚ್‌.ಎಚ್‌.ಭುಸನೂರ 
13)ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಪೂಜಾರಿ 
14)ಆರ್‌.ಪರಶುರಾಮ 
15)ಎಸ್‌.ಆಯ್‌.ವಡವಡಗಿ 
16) ವಿಠೋಬಾ 
17)ಪಜಯಕುಮಾರ 
18)ಎ.ಎಸ್‌.ಜಿರಾದಾರ 


ಇಂಡಿ 


ನೆಬಾರ್ಡ-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ವಿಜಯಪಾಕ ಇಳ್ಳಇಂಕ ತಾಲೂಕ ಕೂಟ್ನಾಳೆ 100.00 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಡ್ಗಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಎನ್‌ 


ಸ್‌.ಪಾಟೀಲ 


4)ಎಚ್‌.ಆರ್‌.ಚಿಂಚಲಿ 
5)ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಚೌಧರಿ 
6)ಆರ್‌.ಬಿ.ಅಸ್ಕಿ 
7)ಎಸ್‌.ಆಯ್‌.ಡೋಣುರ 
8)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಕರೇಕಲ್‌ 
9)ಜಿ.ಎಸ್‌.ಸಿಂಧೂರ 
10)ಎಂ.ಪ್ಪ.ಹೊನ್ನುಟಗಿ 

[| ॥ಪಿಕೆ.ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿ 

12)ರಮೇಶ ಮಾವಿನಗಿಡದ 
13)ಎಸ್‌.ಆಯ್‌.ವಡವಡಗಿ 
14)ಜ.ಫ್ವಡೋರನಹಳ್ಳಿ 
15)ಜಿ.ಡಿ.ರೂಗಿ 
16)ಜೆ.ಜಿ.ಕಲ್ಲೂರ 
17)ಎಂ.ಎಂ.ಮುಂಡೆವಾಡಗಿ 
18)ಪಿ.ಎಂ.ಅಂಗಡಿ 
19)ಆರ್‌.ಎಂ.ದಯಗೊಂಡ 
20)ಎಸ್‌.ಕೆ.ಗಾಣಿಗೇರ 


21)ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ದೇಸಾಯಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರ್‌" 


ಅಂದಾಜು `'ಮೊತ್ತ]ಟಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ'`ಭಾಗವೆಹಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 


6 


ಹೆಸರು 


ಚಡಚಣ ನಾಗಠಾ 


ವಿಜಯಪುರ ಜಳ್ಲ್‌ "ಚಡಚಣ `'ತಾಲೂಕಿನೆ 
ದೇಷರನಿಂಬರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


100.00 


೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಸಾತ್ತಗಪತ್ತ ಷಷ್ಠ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 


9 10 11 


12 13 14 


3)ಎ.ಎನ್‌.ಪಾಟೀಲ 
4)ಜಿ.ಎಸ್‌.ಸಿಂಧೂರ 
5)ಜ.ಪ್ವಡೋರನಹಳ್ಳಿ 
6)ಎಚ್‌.ಆರ್‌.ಚಿಂಚಲಿ 
7)ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಚೌಧರಿ 
8)ಆರ್‌.ಬಿ.ಅಸ್ಕಿ 
9)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪವಾರ 
10)ಎಸ್‌.ಕೆ.ಗಾಣಿಗೇರ 
11)ಎಸ್‌.ಆಯ್‌.ಡೋಣುರ 
12)ಎಸ್‌.ಡಬ್ಬ್ಯೂರಾಶೋಡ 
13)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಕರೇಕಲ್‌ 
14)ಪಾಯ್‌.ಎಲ್‌.ಬಲುಂಡಗಿ 
15)ಪಿ.ಎಂ.ಅಂಗಡಿ 
16)೩ಿ.ಕೆ.ಹಿಟ್ಟಳ್ಳಿ 
17)ಎಂ.ಪ್ವಹೊನ್ನುಟಗಿ 


ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ನಿಜಯೆಪುಕಜಿಳ್ಲೆ `ಪೇಷೆರೆಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಕಡ್ಲೇವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ:98 ರ ಹತ್ತಿರ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


97.00 


ಗಎ.ಎಸ್‌.'ಬರಾದಾರ 
2)ಎ.ಬಿ.ನರಸರೆಡ್ಡ 
3)ಎ.ಎನ್‌.ಪಾಟೀಲ 
4)ಎಚ್‌.ಆರ್‌.ಚಿಂಚಲಿ 
5)ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಚೌಧರಿ 
6)ಆರ್‌.ಜಿ.ಅಸ್ಯಿ 
7)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪವಾರ 
8)ಎಸ್‌.ಆಯ್‌.ಡೋಣುರ 
9)ಎಸ್‌.ಡಬ್ಬ್ಯೂರಾಶೋಡ 
10)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಕರೇಕಲ್‌ 
11)ಎ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ 

12) ವಿಠೋಬಾ 
13)ವಿಜಯಕುಮಾರಿ 
14)ಬಿ.ಡಿ.ರಾಶೋಡ 
15)ಜಿ.ಎಸ್‌.ಸಿಂಧೂರ 
16)ಎಂ.ಪ್ವ.ಹೊನ್ನುಟಗಿ 
17)ಎನ್‌.ಬಿ.ಬಿರಾದಾರ 
18)ಪಿಸೆ.ಹಿಟ್ನಲ್ಳಿ 
19)ರಮೇಶ ಮಾವಿನಗಿಡದ 
20)ಎಸ್‌.ಆಯ್‌.ವಡವಡಗಿ 


ಸೇಬಿಹಾಳೆ ಮುಡ್ನೇಬಹಾಳೆ 4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಾಂಧಾರ 


ವಿಜಯಪುರ ಜಕ್ಷೆ ಮುಷ್ನೇಬಹಾ ತಾಲೂಕ 
ಗೋನಾಳ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.ದಿಂದ ಹಗರಗುಂಡಕ್ಕೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್‌ ಕಂ 
ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


250.00 


1)ಎ.ಎನ್‌.ಮದರಿ 
2)ಎನ್‌.ಬಿ.ಡೋರನಹಳ್ಳಿ 
3)ಎನ್‌.ಪ್ವಿಕುಲಕರ್ಣಿ 
4)ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಪೂಜಾರಿ 
5)ಆರ್‌.ಬಿ.ಅಸ್ಕಿ 
6)ಎಸ್‌.ಎಂ.ಬಿರಾದಾರ 
7)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಕರೇಕಲ್‌ 
8)ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲ 


ಎಚ್‌'ಆರ್‌.ಚಿಂಚಶಿ 87.48 0.00 


0.00 


0.00 


ಇರ್‌ ನ'ನೇಡವಾಗಿದೆ 


ಎರ್‌ಓಎನೀಡರಾಗಿದೆ: 


ಂಡರ ಪ್ರಂಸಯಲ್ಲಡೆ "ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ 
ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಲಕ್ಕ ಶಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ[ಟಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲ`ಭಾಗಷಹಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ [3೦ಡರ್‌ ತಂಗೀಕಾರವಾಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಂಖ ಪಂತ ಷರಾ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
4 ಕ [) 7 ] 
ಬಬಶೌಶ್ವಕ 70 7-ಪ್ರಧಾನ ನವರ |ನನಹವಕ ಷೆನ್ಗ'ಐಐಕ್‌ಶ್ತಕ ತಾಲ್ಲಾಕನೆ 49.00 ನನ್‌ ಎಪರಾಡಾರ 
'ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಾಂಧಾರ ಹೊಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ.ಹಣಮಂತ 2)ಜಿಕೆ.ಹಡಗಲ್‌ 
ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 3)ಜಿ.ಆರ್‌.ಬಿರಾದಾರ 
ತೆರೆದಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 4)ಮೀರಸಾಬ ನದಾಫ 
7 ಒದೆಗಿಸುವ`ಕಾಮಗಾರಿ. ಸ್‌ § 5)ಎ'ಬದಾಮಿ 
6)ಬಿ.ಜಿ ಕಮಾನಗೌಡರ 
7)ಬಿ.ಆರ್‌.ಟಕ್ಕಳಕಿ 
ನಾಗಠಾಣ |702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಗಘ-[5ತವೈ್ಥಿದಾಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚಡತಣ 10.00 ಘತಕವಾಗಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಗಜೇವಣಗಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಾಡುವುದು. 

w)U 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಪ್ಥಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 

ಇಂಡಿ |4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು-|ಅತಾವೈಸ್ಟಿಹಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಇಂಡ 10.00 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಾ ಸನೇಷಗT] 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂದವಾನ ಸೈಟ್‌ ನಂ.2 ಕೆರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಡುರಸ್ಸಿ ಮಾಡುವುದು. 20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಪಣೆಗಳ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಸ್ಥಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ತಃ 
ಡೇಹಪ್ಪರಗ `1707-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಘ- |ತಾವೃಸ್ಥಹಾಂದ ಹಾನಿಗಾಳಗಾರ ಡಕ 10.00 ್‌ತಕವಾಗ ಸರ್ಕಾರಡ ಆರನೇ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಳಯರನಾಳ ಕೆರೆ 


ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು. 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮಸಾವ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾ 


20.01.2021 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 


ತಿ ನೀಡಿ ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
p 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತದೆ. 


4 


ಪಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ನನದಾಮ ಪ್ಪಡಂಡರ್‌ನಕ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸದ ಗುತದಾರರ [ಟಿಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ `ಹೆತೆ ಷರಾ 


ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 1] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 


9 H 10 i] 12 13 14 
ವಿಜಂಯಪಕ ಡೇರಿ | ಶೇಹಿತರಗಿ |4702-ಪಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆಳು- |ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪೇಷರೆ 10.00 [= ವಾಯ್‌.ಎನ್‌. ಗುಗ್ಗರಿ 8.88 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 

ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹಿಪುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡ್ಲೇವಾಡ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ 
ಮಾಡುವುದು. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸದೀಇ/673/ 
ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ನಿಜಂಯಪರ"14702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- |ಬೇಗಂ ತಲಾಬ ಕಕ ಪುನರುಜ್ಞೀವನೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 50,00 - ಸಿದ್ದೆರಾಯೆ ಅರಕೇರಿ 44.00 


0.00 ಭ್‌ತಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸನೀಇ/673/ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಜಯಪುರ ಗೋಲಾರ | ಬಾಗೇವಾಡಿ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು- |ಗರಸಂಗಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 20.00 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ N 


17.60 ಸರ್ಕಾರದ ಆರೇಶ ಸಂ. ಸನೀಇ/7/ 


ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಬಬಕೇತ್ನರ4702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು- |ಉಪ್ಪೆಲದಿನ್ನಿ ಕರ" ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 20.00 |- 


F 17.60 f ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ” ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆದೇಶ್‌ ಸಂ ಸನೇಇಗA7/ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಮಸಾಪಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಸಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ನ್‌್‌] ಲ್‌ ಶರ್ಷಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗಿಕಾಕವಾದೆ ವೆಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ'ಹೌಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಸ 
6 [) [i [EN 


= 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4 | 5 
ಬಬಶೇಶ್ನರ 17 7-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಪಾ 


ಹೌಡನಾ್ಗ ಹಾಗಾ ಇಗ ಪೆ 
ಪುನರುಜ್ಲೀವನೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


10.00 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸ 3ನ) 
ಮಸಾಪಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು € 
20.01.2021 ರೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುತು! 


ವಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ರಮ 1999ರ ಕಂ 4(ಎ)ರಣಿ 
ಏನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಸ್ಲಾನಗೊಳಿಸಲು 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


p 


ನಾಗಠಾಣ 13702-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಳು- |ನಾಗಠಾಣ 


ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾನೆ 


ಪುನರುಜ್ಟೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 


42.83 


ಪೊರ್ಣಗೂಂದಡಿದೆ, 


ನಾಗಠಾಣ 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಾಂಧಾರ 


ಳು- 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ "ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚಡಚಣ 
ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಗೋವಿಂದಪೂರ-ಭಂಡರಕವಟೆ 
ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಮರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು. 


ಸಾರೇ ಗಾಣಗೇರ 


0.00 


ಸಂ. ಸನೀಇ/07}/ 


ದೆ 
ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
I ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಮಸಾಪಿ/2020 ಬೆಂಗ 

20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 
ನಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನು: 


ಶಗೊಳಸಲು 


ಕಾಮಗಾರಿಗ 


ಳು- 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 'ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾಡ್‌ "ಚಡಚಣ 
ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 


ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಉಮರಾಣಿ-ಲವಂಗಿ ಸೇತುವೆ 
ಸಹಿತ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಮರಸ್ಸಿ ಮಾಡುವುದು. 


ಸ ಪರಾಷ್‌ ನ್‌ 


21.59 


ಭ್‌ತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ತಡೆ ಸನ) 


3 
KE] 
~ 
[e 
[sl 


.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ 


ಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 


EET 
PN 
=o 


7] 


[9 


po 
F) 


ರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಮೆತಕ್ಷತ್ರ ಲ್ಕ ಕಾರ್ಷಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ]ಟಂಡರ್‌ಕಲ್ಲಿ`'ಭಾಗವೆಹಿಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 


ಹೆಸರು 


ಗುತ್ತಗ ಪಾತ್ತ ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


14 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸನೀಇ/673/ 
ಮಸಾವ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


6 
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚೆಡೆಚಣ 
ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಆಅಡ್ನಲಾಗಿ 
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚಣೇಗಾಂಪ-ಬರೂರ ಸೇತುವೆ 
ಸಹಿತ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಮರಸ್ಸಿ ಮಾಡುವುದು. 


10 ll 12 


1707-ಪಾನ ಕಾಪಗಾರಿಗತ- 


| 159 | ವಜಂಯಸಪುರ ಚಡಚಣ ಪಾಗಶಾಣ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಾಂಧಾರ 


ರ್ಕಾರದ ಆಡೇಕ ಸಂ. ಸನೀ೩/673/ 
ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ಏನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


8.88 000 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 


ನಾಗಠಾಣ 


ಅತ್‌ವೈಸಿಯಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಡ `'ಚೆಡೆಚೆಣ 
ತಾಲೂಕಿನ ತುಳಜಾಭವಾನಿ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ 
ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು. 


ವಾಯ್‌.ಎನ್‌. ಗುಗ್ಗರಿ 


Tel § 3 


ಬಸ.ಎಸ್‌ ಚಾಂರ್ರಕ್‌ಖಕ 26.40 10.00 |ನ್‌ತಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸನೀಇ/673/ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ನಾಗಠಾಣ '|1702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 


ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚಡಚಣ 
ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆ ಬಾಂದಾರ ದುರಸ್ಥಿ 


ಮಾಡುವುದು. 


Es 


ವಾಯ್‌ ಎನ್‌'ಗುಗ್ಗರ 888 000 |ಫಾತಕವಾಗಿ ರ್ಸ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ಸಂ ಸನ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ಕೃತಿ 
ವಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
) ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


162 | ವಿಜಯಪುರ ಚಡಚಣ ನಾಗಠಾಣ |4702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 


ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 


ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚಡಚಣ 
ತಾಲೂಕಿಷ ಇಂಚಗೇರಿ ಬಾಂದಾರ ದುರಸ್ಥಿ 
ಮಾಡುವುದು. 


ಹಸದ] ಜಿಕ್ಲೆ ತಾಲ್ಹಾಕು ಮತತ ಪ್‌ ಕಾರ್ಷ್‌ ಕಾಮಗಾರಂಸ ಹಸರ ಚಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಪರಾ” § 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
1 2 3 4 5 6 9 
163 | ವಿಜಯಪುರ ಇಂಡಿ ಇಂಡಿ 4702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಪವಾರ 


ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಅಃ 
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹಿಂಗಣಿ-ಆಳಗಿ ಸೇತು: 
ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು. 
೦ಡಿ 4702-ಪ್ರೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು” |ಪವಾಹದಿಂದ' "ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಇಂಡಿ 


¥) 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 


ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಆಡ್ಗಲಾಗಿ 
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಭುಯ್ಸಾರ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ 
ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು. 


ಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕನ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 


ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಸ 


ಯಪುರ |4702-ಪ್ರಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು” 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 


ರವಿ ಸೈಟ- ಮತ್ತು ಸೃಟ-2 ಬಾಂದಾರ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ರಾಕೊೋ 


ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಸ್ಥಾನಗೊಳಸಲು 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


pl 
3 
೪ 


ಮುಡ್ಲೇನಹಾ್‌ 77-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ” 
'ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 


ತವನಧಾನಜಾಂದಾರ ಸೈಡ್‌ 
ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ವ.ಎಸ್‌.ಬಿರಾದಾರ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌30 aT) 
ಮಸಾಪವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಷುಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡ 


ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಸ್ಥಾನಗೊಳಿಸಲು 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ನಗವಜಸಿರ ಗಕವಾರರ 


೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾಡೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಂತೆ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


9 10 13 14 


ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಾಂಧಾರ 


4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 


ನಾಲತವಾಡ ಬಾಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 


ಬಿಹಾಳೆ |4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 


ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 


ರ್‌ಸಗ ಪಾಂಡಾಕಸೈಡ-7 `ಪನೆರುಜ್ಞೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಜಾಲಗೇರ-ಡೊೋಣಕಳೆವಾಡಿ ಬಾಂದಾರ 
ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಷಘಟಕ ಯೋಜ 


ವಿಜಯಪುರ `ಜಕ್ಲೆ`ನಜಯಪರಕ`ತಾಲ್ಲೂಕೆ 
ನಾಗಠಾಣ ಹೋಬಳಿಯ ಮಕಣಾಪುರ 
£ಮತಿ.ಸೀತಾಬಾಯಿ ಗಂ.ರೇವು 
ಕೋಡರವರ ಸ.ನಂ.268+ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


9d 
bt 
[5 
[( 


4702- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಆಣೆಕಟ್ರು/ಪಿಕಪ್‌, /ಬಾಂಧಾರ 


ಬಾಗಲಹನೋಟಿ ಇಕ್ಲ ಮುಢೋಳ`ತಾಲೂಕಿನೆ 
ಚಿಂಚಖಂಡಿ ಹತ್ತಿರ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ನವನ್‌ ವಾಲನಾಯಕ 17.60 ಸರ್ಣಾಕರ ಕರಣ ಸ RT 
ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಷುಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ'ಸಂ. ಸನೀಇ/73/ 
ಮಸಾಪವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ಏನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪ್ರತಹಕ್ತ 


ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸನೀಇ/673/ 
ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಪು 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 

ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ಲಮಾಣಿ 3.89 0.00 


೦ಡರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೇಯಲ್ಲಿದಿ. 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಸರ 


ದೆಗುತ್ತಿಗೆವಾಕರಕ'ಟಂಡರ್‌ ಆಂಗ 


3 
Cl 
y 
Al 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


5 6 
4702- ಪ್ರಧಾನೆ ಪ್ರವಾಹ "ಹಾಗೊ "ಭಾರ ಮತಡುಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿವ ಮಣ್ಣೇರಿ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಪುನರುಜ್ಞೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರವಾಹ "ಹಾಗೊ `'ಭಾರಿ ಮೌಳೆಯಂದೆ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಕಾಟಾಪೂರ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಪುನರುಜ್ಞೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


4707- ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 


ಹುನಗಂS 77 ಪಾ 


ಹುನಗುಂದ |4702- ಪ್ರಧಾನ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪ್ರವಾಹ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ 
ಐಹೊಳೆ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 


ಎಂ.ಎಸ್‌. ನಂದೆನೊರೆ 


ಪೆವಾಹ್‌ "ಹಾಗೊ "ಭಾರಿ `ಮಕಹಯಾಂಡೆ 
ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ 
ಮುಳ್ಳೂರ-ಹಳದೂರ ಬ್ರಾರೇಜಿನ 

ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಆಣೆಕೆಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 


20.01,2021 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲ 


'ಜವಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ 
ಆಧಿದಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 


ಮೋದನೆ ನೀಡ 


ಬಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 


ಅಧಿವಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡ 


ಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸಣ 
ಮಸಾಪಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುತು 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರದರ್ಸಕ 


ಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 


¢ 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಪ್ಪಾ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸನೀಇ/67}/ 
ಮಸಾಪಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲ 
ಆಅಧಿವಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 


ಕಸಂ: ಷೆಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಾಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸತ ಅಂದಾಜು ಪೊತ್ತ[ಟಂಡರನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಗಾತ್ತಿಗೆಡಾರರ'Tಟಿಂಡೆರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 


ಹ 


ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತೆ ಷರಾ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |ಪಗತಿಯಲ್ಲಿ 


ಬಾಗಲಕೋ ಬಳಿಗಿ 


ಬಾಗಲಕೋ! ಮುಧೋ 


4 


172- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ 


ಪ್ರವಾಪದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಳಗ 
ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಕೆರೆ ತುಂಬವ 
ಏ.ನೀ.ಯೊಜನೆ 


177 ನಬಾರ್ಡ- ಪೆಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 


ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಕ್ಲ್‌ ಮುಢೊೋಳ `ತಾಲೂಕಸೆ 


ಶ್ರೀ.ನಾಶಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರದ ನಾಲಾಕ್ಕೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


6)ಸಿದ್ದನೆಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 
7)ವೇಣುಕುಮಾರ ರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲೂರು 


ಜಿ.ಸಿ. ವಸದ 
॥)ಎ.ಬಿ.ನರಸರಡ್ಡಿ ಎಸ್‌.ಬಿ.ಕರೇಕಲ್‌ 
2)ಜಿ.ಎಸ್‌.ಸಿಂಧೂರ 
3)ಎಚ್‌.ಬಿ.ದಳೆವಾಯಿ 


4)ಬಿ.ಎ.ನಂದೇಪ್ಪನವರ 
5)ಎಸ್‌.ಎನ್‌.ಹೊಸಮವಿ 
6)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಕರೇಕಲ್‌ 


4703 ನೆಬಾರ್ಡ- ಪ್ರಧಾನ ಇಟಿ ಜಲ್ಲಿ ಮುಧೋಳ `ತಾಲೂಕನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಂಟಗೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಗುಂಜಣ್ಣಿವರ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರದ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 


ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


1)ಎಫ್‌.ಎನ್‌.ಪಾಟೀಲ - 
2)ಎಚ್‌.ಬಿ.ದಳೆವಾಯಿ 
3)ಎಸ್‌.ಎಚ್‌.ವಜ್ರಮಟ್ಟಿ 

4)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪವಾರ 


[ 2 3 4 6 7 8 ] 12 13 14 
176 | ಬಾಗಲಕೋಟ | ಹುನಗುಂದ | ಹುನಗುಂದೆ`|4702- ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಷ್‌ ಹಾಗೂ ಭಾರ `ಪುಳೆಹುಂದೆ 3500 | ವಪಠ್ನಾಸ ಎಂಟರಪ್ರೈಸ ಪ್ರತಯ್ಸಡರಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸನೇಇ/73/ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಾಂಧಾರ ಹಡಗಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿನೆ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಬಾಗಲಕೋ ಮಾಡೋ 4702- ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಷದಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಢೋಳ ಗಎಕೇಶ ನರಗುಂದ ಎಚ್‌ಪ:ಪಳವಾಡಾ: ನರಕ್‌೬ನಾಡವಾಗಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ಹಾಳ ಬ್ಯಾರೇಜ 2)ಜಿ.ಮಸ್ತಾನಯ್ಯ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 3)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪಪಾರ 
4)ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲ 
5)ಬಿ.ಜಿ.ಹಚಡದ 
TT SR 102 ಪ್ರಧಾನ ಫವಾಷರಂದ ಹಾನಿಗೋಳಗಾದ ಮುಘೋಳಿ "| ಗಎಚ್‌ಬಿ:ಡೆಳವಾಯಿ ಪೇಣಕುಷಾಕ ಕಡ್ಗ'ಆಪ್ಲಾರು — SSF EaiaSne 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಿಬೇರ ಬ್ಯಾರೇಜ 2)ಎನ್‌.ಜಿ.ಹೊಮದಿ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಾಂಧಾರ 3)ಪರುಶರಾಮ.ಆರ್‌. 
4)ಎಚ್‌.ಎಸ್‌.ಸಾಗರ 
5)ಎಸ್‌.ಕೆ.ಜಾಲಿಬೇರ 


ಪೆಗಕಿಯೆಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ನೀಇ/673/ 
ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


೦ಡರೆ ಪೆಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಸಂ] ಇತ್ತೆ ಸ್‌ ನಷಗಾರಹ್‌ ಪ್‌ ರರಾಜ ಸತ್ತಣಂಡರ್‌ನ್ಲ್‌ ಘಗವನಸವ ನವಗಾರಹ್‌ ತತ 
ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
I 7 [3 ಫ ry 
87] notre 474 ನಬಾರ್ಡ ಪಧಾನ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಕ್ಲ್‌ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕ ಗಜ.ಎಸ್‌ಸಂಡ್ರ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪಾದನಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕೆ 2)ಜಿ.ಪ್ವೀಡೋರನಹಳ್ಳಿ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 3)ಎಲ್‌.ಆರ್‌.ಕಟ್ಟಿ 


4)ಎನ್‌.ಬಿ.ಡೋರನಹಳ್ಳಿ 
5)ಶಂಕರ ರಾಕೋಡ 
6)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಕರೇಕಲ್‌ 
7)ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ 
8) ವಿರೇಶ 
9)ವಾಯ್‌.ಎಲ್‌.ಬಳುಂಡಗಿ 


183 | ಬಾಗಲಕೋಟೆ 


4704 ನೆಬಾರ್ಡ- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 


ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


5)ಎ.ಎಸ್‌.ಬಿರಾದಾರ 
6)ಎ.ಬಿ.ನರಸರೆಡ್ಡ 
7)ಬಿ.ಫ್ವೀಡೋರನಹಳ್ಳಿ 
8)ಎಚ್‌.ಬಿ.ದಳವಾಯಿ 
9)ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಪೂಜಾರಿ 
10)ಆರ್‌.ಬಿ.ಅಸ್ವಿ 
1)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪವಾರ 
12)ಎಸ್‌.ಕೆ.ಗಾಣಿಗೇರ 
13)ಎಸ್‌.ಡಬ್ಬ್ಯುರಾಶೋಡ 
14)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಕರೆಕಲ್‌ 
15)ವಿರೇಶ ನಾಗರಬೆಂಚಿ 
6)ಬಾಯ್‌.ಎಲ್‌.ಬಳುಂಡಗಿ 


4704 ನಬಾರ್ಡ- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಆಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 


ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಇನ್ಸ್‌ `ಬಾದಾಮ ಲೂ 
ಕಾಡರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆ ಆಡ್ಮಲಾಗಿ 
ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


100.00 |ಗಎ.ಜ.ಸರಸರೆಡ್ಡ 
2)ಜಿ.ಫ್ವಡೋರನಹಳ್ಳಿ 
3)ಎಚ್‌.ಬಿ.ದಳೆವಾಯಿ 
4)ಎನ್‌.ಬಿ.ಡೋರನಹಳ್ಳಿ 
5)ವಾಯ್‌.ಎಲ್‌ ಬಳ್ಳುಂಡಗಿ 
6)ಎಸ್‌.ಎ.ಕುಂದರಗಿ 
7)ಎ.ಪ್ವಿತಟಗಾರ 
8)ಹನಮಗೌಡರ 
9)ಎಂ.ಪಿ.ಸುತಗುಂಡಿ 
10)ಎಂ.ಎಂ.ಹಡಪದ 
11)ಎಸ್‌.ಎನ್‌.ನಂದನೂರ 
12)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಕರೆಕಲ್‌ 


ಎಮ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ 'ಪೆಸಹ ತಂದಾ ಪ್ಪಡಂಡರನಕ್ಷಧಾಗವರಸದ ಗುತ್‌ದಾರರ [ಟಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾಡ | ಗುಗ ಮೊತ್ತ ಷೆ ಕಾಮಗಾರಯ'`ಪಂತೆ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


6 7 8 C} 10 i] 
ವಾಗಲಕೋಟಿಇಳ್ಳ'ವಾಗಾಕೋಟೆ ತಲೂಕನೆ 100.00 |)ಎ:ವಸ್‌.ಜಿರಾದಾರೆ 
[ಬೆನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 2)ಎ.ಬಿ.ನರಸರೆಡ್ಡಿ 

ಏರಡು(2) ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 3)ಬಿ.ಪ್ರಡೋರನಹಳ್ಳ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


8 | Snot ಬಾಗಲಕೋಟಿ REINO ನಬಾರ್ಡ ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಾಂಧಾರ 


ವ'ಎಸ್‌ಪರಾದಾರ $2.35 0.00 ನರ್‌ ಎ ನೀಡವಾಗಿದೆ: 


4)ಎನ್‌.ಬಿ.ಡೋರನಹಳ್ಳಿ 
5)ಡಿ.ಜಿ.ಯಡಹಳ್ಳಿ 
6)ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಪೂಜಾರಿ 
7)ಆರ್‌.ಬಿ.ಅಸ್ಕಿ 
8)ಎಸ್‌.ಜಿ.ಪವಾರ 
9)ಶಂಕರ ರಾಶತೋಡ 
10)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಕರೆಕಲ್‌ 
1)ವರೇಶ ನಾಗರಬೆಂಚಿ 
12)ಐ.ಎನ್‌.ಪಾಟೀಲ 
13)ಸಿ.ಎಸ್‌.ನ್ಯಾಮಣ್ಣಪರ 
14)ಎಂ.ಐ.ಮರೋಳೆ 
15)ಎಸ್‌.ಸಿ. ಡೋಣೂರ 
16)ಟಿ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ. 


| 


[o 
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೫ 


ಕೋಟೆ | ಜಮಖಂಡಿ ಮಖಂ814704 ಸಬಾರ್ಡ- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಾಂಧಾರ 


ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಕ್ಲ ಜಮಖಂಡಿ `ತಾಲೂಕಿನೆ 9600 |)ಎ.ಎ೫್‌.ಬಿರಾದಾರ, ಎ.ಎಸ್‌ವರಾದಾರ 0.00 
ಕನ್ನೊಳ್ಳಿ-ಸಾಪಳಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ 2)ಎ.ಬಿ.ಸರಸರೆಡ್ಡಿ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3)ಬಿ.ಫ್ರಡೋರನಹಳ್ಳಿ 
4)ಜೆ.ಎಸ್‌.ಸಿಂಧೂರ 
5)ಎಚ್‌.ಜಿ.ದಳವಾಯಿ 
6)ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಚೌಧರಿ 
7)ಆರ್‌.ಬಿ.ಅಸ್ಕಿ 
8)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪವಾರ 
9)ಎಸ್‌.ಕೆ.ಗಾಣಿಗೇರ 
10)ಎಸ್‌.ಐ.ಡೋಣೂರ 
1)ಎಸ್‌.ಡಬ್ಬ್ಯು ರಾಠೋಡ 
12)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಕರೆಕಲ್‌ 
13)ಪರೇಶ ನಾಗರಬೆಚಿಚಿ 
14)ಆಜ್ನಪ್ರಬಿ.ಎಸ್‌. 
15)ಎ.ವೈತಟಗಾರಷ 
16)ಎ.ಎನ್‌.ಪಾಟೀಲ 
17)ಹಣಮಂತರಾಯ 
18)ಜೆ.ಜಿ.ಕಲ್ಲೂರ 
19)ಎಂ.ಪಿ.ಐಗಳಿ 
20)ಪಿ.ಸಿ. ಕೋಲಾರ 
21)ಟಿ.ಬಿ.ಪಾಟೇಲ 
22)ವಾಯ.ಎಲ್‌.ಬಳ್ಳುಂಡಗಿ 


ದಾಗಲಕೋಟಿ ಜತ್ಲೌನಗ ತಾಲೂ ಲಗ 
ಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


98.00 


|5)ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಚೌಧರಿ ' 


1)ಎ.ಎಸ್‌.ಬಿರಾದಾರ ಎಸ್‌.ಬಿ. ಪವಾರ 
2)ಎಂ.ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲ 

3)ಬಿ.ವಿ. ಡೋರನಹಳ್ಳಿ 
4)ಎಚ್‌.ಆರ್‌.ಚಿಂಚಲಿ 


6)ಆರ್‌.ಬಿ.ಅಸಿ 
7)ಎಸ್‌.ಐ.ಡೋಣೂರ 
8)ಎಸ್‌.ಡಬ್ಬ್ಯುರಾಶೋಡ 
9)ಎಸ್‌,ಬಿ.ಕರೆಕಲ್‌ 
10)ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪವಾರ 
1)ಅಜ್ಞಪ್ರಬಿ.ಎಸ್‌, 
12)ಎ.ಬಿ.ನರಸರೆಡ್ಡ 
.ಪೈ.ತಟಗಾರ 
.ಎನ್‌.ಪಾಟೇಲ 
15)ಜಿ.ಎಂ.ಕೋಟ್ಕಾಳ 
16)ಜೆ.ಎಸ್‌.ಸಿಂಧೂರ 
17)ಎಚ್‌.ಬಿ.ದಳವಾಯಿ 
18)ಎಂ.ಪಿ.ಸುತಗುಂಡಿ 
19)ಎಂ.ಬಿ.ಜಿಸಿಡೋಣಿ 
20)ಟಿ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ. 


85.50 
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ಉತ್ತರೆ ಕೆನ್ನಡೆ 


ಜೌಡಾಡಾ Kas 


4702- ನೆಬಾರ್ಡ-ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಕ್ಷಯ ಚೌಹಡಾ ತಾಲ 
ಪಾಯಸವಾಡಿ, ರಾಮನಗರ ಪ್ಲಾಟ್‌ ನಂ.78 ರ 
ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಹಿರೇಮಠ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು 
ಬೈರಂಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾರ (ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ) 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


114.00 


ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್‌. 
ದೇಸಾಯಿ, ಜೊಯಿಡಾ 


2) ಶ್ರೀ ಹೊನ್ನಪ್ಪ 
ಧಾರವಾಡ 1) ಶ್ರೀ ಜಯ 
ಕುಮಟಾ 

4) ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್‌. ದೇಸಾಯಿ, 
ಜೊಯಿಡಾ 

5) ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ ಆರ್‌. ನಾಯ್ಕ, 
ಮಟಾ 

6) ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಂ ನಾಗರಕಟ್ಟೆ, ಬೆಳಗಾವಿ 
7) ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಬಜಿ. ನಾಯಕ, 
ಕಾರವಾರ 

8) ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ ಆರ್‌, 
ವಿಜಯಪುರ 

9) ಶ್ರೀ ರವಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ 
10) ಶ್ರೀ ರಿಚರ್ಡ ಪಿ. ಡಯಾಸ್‌, 
ಕುಮಟಾ 

1) ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಹೆಚ್‌. ಅಮ್ಮಾಪುರ, 
(ಅಮ್ಮಾಪುರ ಇಪಾಸ್ಥೆಕ್ಷಹರ್‌ ಪೈಲಿ.) 


J 
[2 
kd 
& 
( 


79.14 


ಮ 


ಜಿಫ್‌] ತಾಲ್ಲೂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಪರರ ಕಾಷಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಅಂದಾ ಪೌತ[ಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾಡೆ "| ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಪಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಈಂತೆ ಷರಾ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಡೆ [ಪಗತಯಕ್ತಿಡೆ 
) C) [) 7 F) % 0) il 12 IE) 14 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಚಾ SERI14702- ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಷದಿಂದ ಹಾನೆಗೊಳಗಾದ ಚೊಯಾಡಾ 20.00 ರ್ತಿ ರಚರ್ಡ ಪ. 179.97 000 ಪ್ರಗತಂಸ್‌ಡೆರ್ಣಾರದ ಆರತ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮಶೇತಡಿ ಬಂದಾರ ಡಯಾಸ್‌, ಕುಮಟಾ ಎಂ.ಐ.ಡಿ/676/ಒಖಯೆಖಗ/2020 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುಸರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು 30ನೇ ಜನೇಷರಿ 2021ರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ] ಪಂ ಹಯಾ 14702- ಪ್ರಧಾಕೆ ಪ್ರವಾಪದಿಂಡ್‌ಹಾನಿಗೊಳಗಾಡ್‌ಹೌಯಾ 50.00 ನೀ `ದೇಷೆಂದ್ರೆ ಎಂ. 49.95 0.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ ರ್ಕಾರದ ಆರೇಕ್‌ಸಂಖ್ಯೆ 1 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಯಾಳ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕೋರ್ಪೆಕರ್‌, ಹಳಿಯಾಳ ಎಂ.ಐ.8/676/MISU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 30ನೇ ಜನೇಪರಿ 2021ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಸಾ| I |4702- ಪೆಧಾನೆ ಪ್ರವಾಪದಿಂದೌ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಡ್‌ಪಳೆಯಾಳೆ 20.00 ಶ್ರೀ ಮಾರು: 19.88 000 | ಪ್ರಗತಯಕ್ಷಡೆ[ರರ್ಕಾಕಡ`ಆರೇಕ್‌ಸಂಖ್ಯೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ 


ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಳಾ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಂಡಿವಡ್ಗರ್‌, ಹಳಿಯಾಳ ಎಂ.ಐ.ಡಿ/676/M1SU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 


30ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ಏಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜವನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ಆಧುನೀಕರಣ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
192 | ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ | ಹಳ ಹೆಳೆಯಾಳೆ |4702- ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರೆವಾಹದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಳಿಯಾಳ 30.00 ಶ್ರೀ ಚೆಂದಕಾಂತ 29.95 0.00 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಲಭಾವಿ, ಹಳಿಯಾಳ ಎಂ.ಐ.ಡ/6716/M1SU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


30ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಪೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಮಾ 


Te. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸ 


7ರ ಕಡ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ತಾಲೂಕಿನ ಕಾವಲವಾಡ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ದೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗಂಡ 
5 6 9 14 
4702- ಪ್ರಧಾನ ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೌಳಗಾರ ಪ್‌ ಶೋಕ ಎಲ್‌. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇತ್‌ಸಂ3ೆ 


ಎಂ.ಐ.8/676/MIS1//2020 ಬೆಂಗಳ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1099ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 

ಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


4702- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ಪವಾಹದಿಂದ`ಹಾನಿಗೆೊಳಗಾದ ಕಾರವಾರ 
ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಟೆಗಾಳಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ನೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಯಕ್‌), ಕುಮಟಾ 


ಆರ್‌.ಎಸ್‌. ವಾಯಕ & 
ಕಂ., (ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಎಸ್‌. 


ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆ; 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


155 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆಡ 


4707- ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಕಾರವಾರ 
ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಟೆಗಾಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶ್ರೀ 
ನಾಯಕ, ಕುಮಟಾ 


ಪ್ರಶಾಂತ ಸೀತಾರಾಮ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೆಕ್‌ಸಂಖ್ಛೆ 
ಎಂ.ಐ.8/676/MISU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
30ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳ್ನ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


75 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 


ಅಂಕೋಲಾ 


172 ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು 


ಪನಾಹದಿಂದ್‌ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತಂಕೋಶಾ 
ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಗುಂಜಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ರ್ಶ ಕಚರ್ಕ 3 
ಡಯಾಸ್‌, ಕುಮಟಾ 


ಸರ್ಕಾರದ ತಡೇಕ ಸಂಖ 
ಎಂ.೫.8/676/M1SU/2020 ಬೆ೦ಗಳೂರು 
30ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಸತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳವ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆ 


ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸ: 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ರ್‌ 


ಪ್‌ ಶೇರ್ಷಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸಹ ಠಾದಾವ ಪ್ಸಡಾಡರನಕ್ಸ ಭಾಗವಹಸರ ಗಾತ್ತದಾರರ |ಟಂಡರ್‌ ಅಂಗಿಣಾರವಾಡ| ಗುತ್ತ ಮೊತ್ತ ಷರಾ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
3 6 § 3 10 ಕ್‌ 14 
472- ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಷರಂದ ಪಾನಿಗೊಳಗಾಡ ಅಂಕೋಲಾ ಶ್ರೀ ರಚರ್ಡ ಇ. 19.98 0.00 ಪ್ರಗತಯಕ್ಷಡೆ ಸರ್ಕಾರಡ ಆಡೇಕ್‌ಸಂಷ್ಯೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಪ್ರವಾಹ ತಾಲೂಕಿನ ಪೂಜಗೇರಿ ಹಳ್ಳದ ಚೈ.200.00ಮೀ ಡಯಾಸ್‌, ಕುಮಟಾ ಎಂ.ಐ.ಡ/676/MISU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 


pl 
ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ದಿಂದ ನ00.00ಮೀ ಬಂದಾರದ ಎಡಭಾಗದ 
ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


kl 


30ನೇ ಜನೇಷರಿ 2021ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


4702- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಮಟಾ 
ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸುರ್‌ಕುರ್ವೆ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ 
ಪುನರುಜ್ಲೀಪನ ಕಾಮಗಾರಿ 


199 | ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ 


ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


200 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 
pe) 


4702- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಉಕ್ಕೇರಿ ಸೌತುಷೆಯಂದೆ 
ಹಲಸಿನ ಗಜನಿ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ ಪುನರ ಜೀವ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಬರ್ಗಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ 
ಮೊಟೆಗುಣಿ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ ಪುನರುಜ್ನೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ರ್ಕ ಗಜಾನನ ಎಸ್‌ [437 
ಗುನಗಾ, ಕುಮಟಾ | 


ಶ್ರೀ ಚೇತನ ಎಸ್‌ 29.97 
ಶ್ಯಾಷಬಾಗ, ಕುಮಟಾ 
ಶ್ರೀ ಜಿನರಾಜ್‌ & 19.99 


ಕಂಪನಿ. ಕುಮಟಾ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆರೇಕ್‌ಸಂಖ್ಯೆ' 
ಎಂ.ಐ.ಡಿ/676/M1SU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
30ನೇ ಜನೇಷರಿ 2021ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ 


p) 
ಎಂ.ಐ.ಡ/676/M1SU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 


30ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿವಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ಸಂಖ್ಯೆ" 


ಎಂ.ಐ.ಡ/676/M1SU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
30ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


im 


ಕೃಸಂ ಜಿಕ್ತೆ ತಾನೂ ಮತಕ್ಷತ್ರ pl ಕರಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಹ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಷಾತ ಪಚ್ಚ ಷರಾ 1 
5 ಫಿ 5 ಃ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


4 k} 6 ) 10 11 1 
ಕುಮಟಾ |4702- ಪ್ರಧಾನ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಹೆಗಡೆ ಪೆಂಚಾಯೆತ್‌ ಪೀ ವಸಂತ ಆರ್‌. 24.95 0.00 ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ಸಂಚೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ನರಿಚೋಳೆ ಖಾರಲ್ಕಾಂಡ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಪವಾರ, ಶಿರಸಿ ಎ೦.೫.8/676/MISU1/2020 25 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ e 
ನಿರ್ಮಾಣ KN 
ಅನುಸ್ಸಾನಗೊಳಸಲು 
ನೀಡಲಾಗಿರುತದೆ. 
ಕುಮ 4702- ಪಧಾನ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಬರ್ಗಿ ಪೆಂಚಾಂಖಿತ್‌ ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ ಜಿ. ಪಂಡಿತ, 24.98 0.00 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಬೆಟ್ಕುಳಿ ಕೆಳಗಿನಸ್ಸಳದ ಮೇಲಿನಪಾಲ ಗಜನಿ ಸಾ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಖಾರಲ್ಮಾಂಡ ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕುಮಟಾ |4702- ಪ್ರಧಾನ ಕುಮಟಾ` ತಾಲೂಕು ನಾಡುಮಾಸ್ಥೇರ ರಕಟ್‌ಕ ಎಂ: 49,99 0.00 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮೋಹನ ಕಾಂಬ್ಯೆ ಮನೆಯಿಂದ 
ಕಟ್ಟನಬರ್ಗಿ ವರೆಗೆ ಖಾರಲ್ಕಾಂಡ 
ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಯ್ಯ, ಕುಮಟಾ ಎಂ.೫.8/676/M1S1)/2020 ಬೆಂಗಳೂರ 
30ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

೯ಜದಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 


ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 


(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 


ಅನುಪಷ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


204 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 


1702- ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಪದಂದ್‌ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಮಾ Pr Uೋನಿ% 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಪವಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತೆಗುಳಿ ಪಂಚಾಯತದ 
ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಉಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸಂತೆಗುಳಿ ಹಳ್ಳೆದ ಸ.ನಂ.2 
ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಯ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ 
ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


19.98 19.06 


ಸರ್ಕಾರದ ಆರೇಕ ೫3 


ಧಿವಿಯಮ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಸುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಮೊತ್ತ]ಟಂಡರ್‌ನಳ್ಲಿ`ಭಾಗವೆಹಿಸಿಡ ಗುತ್ತಗೆದಾಕರ]ಟಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಹೆಸರು j ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ'`ಹಂತೆ ಷರಾ 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ |ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 


205 


ಪ್ರವಾಪದಿಂದ್‌ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಷಟಾ 
ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಡುಮಾಸ್ಕೇರಿ ಖಾರಲ್ಕಾಂಡ 


ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ದುರಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


pt) 


8 9 10 


W 12 13 14 


ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ ಸೀತಾರಾಮ 4,98 
ನಾಯಕ, ಕುಮಟಾ 


206 


4702- ಪ್ರಧಾನೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಡ್‌ನಮಟಾ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಪ್ರವಾಹ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಕೋಡ ಪಂಚಾಯತದ ಶ್ರೀ 

ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಎಸ್‌.ಎಂ. ಭಟ್‌ ಜಮೀನಿನ ಚಂಡಿಕಾ ನದಿಯ 
ಬಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


207 | ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ 
aa 


208 


4702- ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಮಟಾ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಪ್ರವಾಹ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ಕಣಿ ಪಂಚಾಯತದ 
ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕಪೆಕುರ್ಪೆ ಸಣ್ಣಮುಳೆ ಗಜನಿ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ಷಣಾ 
h ಪಿ ko 9 
ಕಾಮಗಾರಿ 


4702- ಪ್ರಧಾನ ನುಮೆಟಾ`ತಾಲೂಕು`ನೀಪೆಗ'ಪಂಚಾಯೆತ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಪ್ರವಾಹ ಬರಗದ್ದೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಮನೆಯಿಂದ 
ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಟ್ಟರ ಮನೆವರೆಗೆ ದುಂಡಕುಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ತಡೆಗೋಡೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶ್ರೀ ರಾಪಕರುಷಾರ 19.99 
ಜಿ.ಆರ್‌. ಕುಮಟಾ 


22,74 


0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಡೆರ್ಕಾರಡೆ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಎಂ.ಐ.8/676/M1SU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
30ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದ [ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಎಂ.ಐ.ಡಿ/676/M1SU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
30ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 


4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ]ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಎಂ.ಐ.ಡಿ/676/M1SU/2020 ಬೆಂಗಳೊರು 
30ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಡೆ|ಸರ್ಕಾರದ ಆಡ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಎಂ.ಐ.ಡಿ/676/M1SU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
30ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ/8ಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ'ಧಾಗವಬಸಿಡ ಗುತ್ತಗದಾರರ 78ಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾಡೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೌತ್ತ ಷೆಚ್ಚೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹರ 
| ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪಾರ್ಣಗೆಣಂಡಡೆ ಪಗ ಯನ್ರದೆ 
| \ ಪು 
4 3 [2 7 ) 10 [ll 12 § [E] 
ನವ 02 ಪಧಾನ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕ ಕೋಡಕಣಿ ಪಂಡಾಯತ್‌ 3000 ಶ್ರ ಪಧಾರ ಟ್ಟ 29.98 000 ಸರ್ಕಾರದ ಆರೇ ಸಂಖೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಪ್ರವಾಹ ಕಪ್ಪೆಕುರ್ವೆ ಸಣ್ಣಮೋಳೆ ಗಜನಿ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಕುಮಟಾ ಎಂ.ಐ.8/1670/MISU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 30ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
| _ ಮ ಷಃ ಕ — — ಪ್ರಕೃತಿ-ಎಕೋಪವ-ಕಾಷಗಾರಿಗಳನ್ಟೂ 
| ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
| ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
| ೩(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಪ್ಲಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ರುತ್ತದೆ: 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 4702- ಪೆ ಹೊನ್ನಾಪೆಕ ತಾಲೂಕು`ಪಳೆದಿಪುಕ 25.00 ಶ್ರೀ ವಸಂತ್‌ ಆರ್‌ 24.09 ಸರ್ಕಾರದ ಇರೇಕ್‌ಸಂೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕರಿಮೂಲೆಯಿಂದ ಗೋಳಿಬೆಟ್ಟ ಪವಾರ, ಶಿರಸಿ ಎಂ.೫.8/670/(MISU/2020 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಕಡೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ. ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 10ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಪತ? 
| ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕ್ಕ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
| ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ಯಿತಿ ನೀಃ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
| 21 | ಉತ್ತರನೆಡ 4702 ಪಧಾನ ಹೌನ್ನಾಪಕ ತಾಲೂಕು ಹೆಳದಿಪರ 2500 ಸ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಚ್‌ 7408 ಸರ್ಕಾರದ ಆರಕ್‌ಸಾಸ್ಯ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕರಿಮೂಲೆ ಸೇತುವೆಯ ಪಟಗಾರ, ಕುಮಟಾ ಎಂಉ.8/676/MISU!2020 ಜೆ೦ಗಳಣರು 
| ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಬಲಭಾಗದ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಪುನರುಜ್ನೀವನ 10ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ೫ 
| ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಃ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
777 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ್‌] ಹೊನ್ನಾವರ ಕುಮಟಾ "11702- ಪಧಾನ ಹೊನ್ನಾವಕ ತಾಲೂಕು ಸಾಲಕೋಡೆ 15.00 ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಜಿ 14.00 0.00 ಪೆಗತಿಯಕ್ಲೆಡೆರರ್ಕಾರಡ್‌`ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಳೇಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಾಯ್ಯ, ಹೊನ್ನಾವರ ಎಂ.ಐ.ಡ/6716/MISU/2020 ಬೆ೦ಗಳೂರು 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕೆಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 30ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳ 


ರ್ಶಕ ಅಧಿವಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಷಿಳ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆತಕ್ಷೇ ಲಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ`ಹೆಸೆರು 


ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು `ಪೊತ್ಸ]ಟಿಂಡರನಕ್ಲ`ಭಾಗವೆಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ'[ಟಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


[73 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ತಾಲೂಕಿನ ನಗರಬಸ್ತಿಕೇರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸತ್ತರ್‌] ಸನನ್ನಾಡಕ 2000 


& 
K 


4702- ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಷದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾರ ಹೊನ್ನಾಪರ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಪ್ರವಾಹ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕುಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಭಾಸ್ಕೇರಿ 
ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೊನ್ನಾಪೆರೆ 
ತಾಲೂಕಿನ ಹಳದಿಪುರ ಪಂಚಾಯತ 


20.00 


ಅಗಹಾರದವರೆಗೆ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ ದುರಸ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


7 7 § [) 7 § 
ಉತ್ತರೆ | ಹೊನ್ನಾಪೆ ಕುಷ 472- ಪಧಾನ ಹೊನ್ನಾಪಕ ತಾಲೂಕ ಡ್ಡ ಪಂಚಾಯೆತ್‌ 20.00 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಪಂದೂರ ಹೊರನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ 

ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 

ನಿರ್ಮಾಣ 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ] ಹೊನ್ನಾವರ ಭಟ್ಕಳ '14702- ಪೆಧಾನೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾರ' ಹೊನ್ನಾವರ 20.00 


ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಕ. 
ಕುಮಟಾ 


ಸರ್ಕಾರರಡ್‌ಆಡೇತ್‌ಸಂಪ್ಯೆ 
ಎಂ.ಐ.ಡಿ/676/M1SU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
30ನೇ ಜನೇಷರಿ 2021ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಟ್ಟಿ 


ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಎಂ.ಐ.ಡಿ/676/MI1SU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
30ನೇ ಜನೇಪರಿ 2021ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ಏಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯ 


ಎಂ.ಐ.ಡ/676/M1SU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
30ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜವಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
|4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ್ಯ 
ಎಂ.ಐ.ಡಿ/676/M1SU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
30ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಕಿಯ'`ಪೆಸರು ದಾಜು 


ಂಡರ್‌ನಕ್ತಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆವಾಕರ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 


ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
6 7 [] ) 

ಪೆವಾಹೆದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಹೊನ್ತಾವರೆ 20.00 ಶ್ರೀ ಚೆಂದ್ರು ಬಿ. ನಾ 

ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕಕೋಡ ಪಂಚಾಯತದ ಹೊನ್ನಾವರ 

ಮಾರುತಿ ಪ್ರಭು ಇವರ ಮನೆ ಹಶ್ತಿ 

ಗುಂಡಬಾಳ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಸೈಃ ಡ್‌ಪಿಚ್ಚಂಗ್‌ ದು ದುರಸ್ತಿ 2 4 ' 

ಕಾಮಗಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾ kr f ಗ 

ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 

ಪ್ರ ವೆ 30.00 ಶ್ತ ಟಿಎನ್‌ ರಘೌರಾಷಾ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೌೇಶ್‌ಸಂಸ್ವೆ 

ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಂಚಾಯತದ ದೊಡ್ಡಹಿತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಎಂ.ಐ.8/676/MISU/20 

ಬಂಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 30ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ 2 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಲಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

77 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 472 ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಡ`ಹೌನ್ಲಾಪರ 25.00 ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರು`ಜಿ”ನಾಯ್ಕೆ. ಹೊೋರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ದೇಶ ಸಂಖೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಪವಾಹ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರನಗಡ್ಡಿ ಪಂಜಾಯತದಲ್ಲಿ" ಹೊನ್ನಾವರ MISU oid ಚೆಂಗಳೂರೆ 
ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಹಂಗಾರ ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಮುಡ್ಕಣಿವರೆಗೆ ರ 2021ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 

ಹಳ್ಳದ ಸೈಡ್‌ಪಿಚ್ಚೆಂಗ್‌ ಹಾಗು ಹೂಳು ಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು 
ತೆಗೆಯುವ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ದಾರ್ವಜವಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
ಸಿ ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದ 
eke 
270] ಉತ್ತರಕನ್ನಡ] ಹೊನ್ನಾವರ IT ಪಧಾನ ಉಕ ಜಿಲ್ಲೆಯೆ'ಹೊನ್ನಾಪರ ತಾಲ್ಲುಕು 10.00 | Be Ered 2. rN, ಕುಮಾ | ಟೋನಿ ಸ ಸೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಈ § 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಪವಾಹ 


ಹೊಸಾಕುಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ 
ನಿಯಂತಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಭಾಸ್ಕೇರಿ ಹೊಳೆಗೆ 
ಕೊರೆದ ಬಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ದುರಸ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


2. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಅನಂತ ನಾಯ್ಯ 
3. ಶೀ ದೀಪಕ ಕುಮಾರ ಜಿ.ಆರ್‌. 


ಕುಮಟಾ 


ರೋಡಿಗಿಸ್ಟ್‌, ಕುಮಟಾ 


ಸ 


ಲ್‌'ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ]3ಂಡರ್‌ನಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ [8ಂಡರ್‌ ಆಂಗಿಕಾರವಾಡ' ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ ಷರಾ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
Ly 6 7 8 9 10 14 
4702- ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಷದಂಡ`ಹಾನಿಗೊಳಗಾಡ್‌ಭೆಟ್ಗಳ 25.00 ಶ್ರೀ ಚೆಂದ್ರೆ'ಜಿ ನಾಯ್ಕ. 25.00 ಪೆಗತಂಯಲ್ಲಿಡೆರರ್ಕ್ಕಾಕಡ`'ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ" 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಪ್ರವಾಹ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಕೆ ಪಂಚಾಯತದ ದುಬಾರಿ ಹೊನ್ನಾವರ ಎಂ.ಐ.ಡ8/676/M1SU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಣೆಯ ಹೊಳೆಯ ಪಿಚ್ಚೆಂಗ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 30ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
pp) ಘ್‌ ಶಿರಸಿ 4727 ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಷದಂದ್‌ಹಾನಿಗೊಳಗಾಡೆ ಶಿರಸಿ 10.00 ಶ್ರೀ 'ನೀಸಾರ ಅಹ್ಮದ್‌ 9.90 ಸರ್ಕಾರಡ್‌ಆಡೇಕ್‌ಸಂಖ್ಯೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಲಗಿ ಕೆರೆ ಸ.ನಂ.6 ಮತ್ತು ಮಹ್ಮದ್‌ ಜಾಫರ್‌, ಶಿರಸಿ ಎಂ.ಐ.8/676/MISU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
ಆಧುನೀಕರಣ ಮಧುರವಳ್ಳಿ ಸನಂ.34 ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ನೀವನ 30ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಮಗ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
pp) 4702- ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂಡ್‌`ಹಾನಿಗೊಳಗಾರ'5ರೆಸ 35.00 ಶ್ರ ಪೋಕನಾಢಸ: ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ" ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆರೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರಪತ್ತಿ ಕೆರೆ ಸ.ನಂ.83 
ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


224] ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆಡ 472- ಪ್ರೆಧಾನೆ ಪ್ರವಾಷದಿಂದ`ಹಾನಿಗೊಳಗಾಡೆ5ರೆಸಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಸದಾಶಿವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ (ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ) 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಸ.ನಂ. 190 ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪಾಟಣಕರ್‌, ಶಿರಸಿ 


ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್‌. 
ನಾಯ್ಯ, ಶಿರಸಿ 


ಎಂ.ಐ.ಡಿ/676/M1SU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
30ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ಏನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಕ್‌ಸಂಖ್ಯೆ 
ಎಂ.ಐ.ಡಿ/676/M1SU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
30ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 

/ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಅಂದಾಜ್‌ ತ್ತ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


[) 7 I [¥) IE) 
7735] ಉತ್ತರ 4707 ಪಧಾನೆ ಫವಾಹದಿಂದೌ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರ, 15.00 ಸೀ ಪೋಕನಾಥ. 0.00 ಪೊರ್ಣಸಗೊಂಡಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಲೂಕಿನ ಸದಾಶಿವಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಪಾಟಣಕರ್‌, ಶಿರಸಿ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ನಾಳಗಾರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ § OO 
4702- ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೌಳಗಾರ 5ರ 10.00 ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಸಲಾಮ್‌ 9.90 9.65 ಪೊರ್ಣಗೂೊಂಡಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಡಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ಅಬ್ದುಲ ರಹೀಮ್‌ ಶೇಖ್‌, ಎಲ.ಐ 8/676/MISU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಶ್ಯಾಡರಬೈಲ್‌ ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಶಿರಸಿ 10ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಶತದಲಿ ತುರ್ತು 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾವಿಗೂಳಗಾದ ಶಿರಸಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಬಟ್ಸ್‌ 9.99 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ತಾಲೂಕಿನ ಜಾನ್ಮನೆ ಪಂಚಾಯತದ ಶಿರಸಿ 


ಕಾಮಗ 


ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾ 


4(ಎ) ರಡಿ ನಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಸರ್ಕಾರ್‌ ಆಡಂ 
ಎಂ.ಐ.8/676/M1SU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
10ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜಗಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪಾನಗೊಳಿಸಲು 


ನೀಡಲ ಇಗಿರುತ್ತದೆ. 


778] ಉತ್ತರ ಕನಡ 
ತ್ತ 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 5ರ ಶ್ರೀ ಪೆಂಕಟರವಾಣ`ಪಿಪು 14.99 0.00 
ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲ್ಕಣಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕುದಗೋಡ ಗೌಡ, ಶಿರಸಿ 


4702- ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಪವಾಹ 


ನಿಯಂತಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |[ಬಾಂದಾರದ ಮರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ 


ಎಂ.ಐ.8/676/MISU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಪೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕ್‌ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಷೆಸಹ ಅಂದಾಜು ಪೊತ್ತ]ಟಂಡರಸ್ಷಿ'ಭಾಗವೆಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ']8ಂಡರ್‌ ಅಂಗಿೀಕಾರವಾಡೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ತ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಘಾರ್‌ಗನರಕಡ 
5 6 7 8 [) 10 I 12 
4702- ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶಿರಸಿ 15.00 ಶೀ ಅಲೊಣಬ ನಾಯ್ಯ 14.99 0:00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ನಾರಡ ಇಡೇತಸಂಖ್ಯೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಪ್ರವಾಹ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಕನಾಳ ಪಂಚಾಯತದ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಶಿರಸಿ ಎಂ.ಐ.8/676/MISU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
ಓಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಹಳ್ಳೆದಲ್ಲಿ ಬಂಡ್‌ ಮತ್ತು ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ದುರಸ್ತಿ 30ನೇ ಜನೇಷರಿ 2021ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
177 ನವಾರ್ಡ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಳ್ಲೆಯ ಸವ್ದಾಪುಕ ತಾಲ್ಲೂಕ 1800 |) ಶೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ. ನಾಯ್ಯ ಭಟ್ಕಳ 15 ಗಜಾನನ ಜೆ ನಾಯ್ಯ 10204 000 
ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತದ ಕರೆಕೊಟಗಿ 2) ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ಜಿ. ನಾಯ್ಯ. ಕುಮಟಾ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾದಗಿ ಕುಮಟಾ 
ಪಂಚಾಯತಡದ ಬೀಳುಮನೆ-ಬಿ2 ಹತ್ತಿರ 3) ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಡಿ. ನಾಯ್ಕ. ಕುಮಟಾ 
ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 4) ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಜೆ. ನಾಯ್ಕ. ಕುಮಟಾ 
5) ಶ್ರೀ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಎಸ್‌. ಮೈಲಾರಕೇರಿ, 
ಧಾರವಾಡ 6) ಶ್ರೀ ಜಯಾ ಎಸ್‌. ಶೆಟ್ಟಿ, 
ಕುಮಟಾ 
7) ಶ್ರೀ ಕೋನಿ ಪಿ. ಡಿಕೋಸ್ತಾ. 
ಕುಂದಾಪುರ 
8) ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ ಆರ್‌. ನಾಯ್ಯ, 
ಕುಮಟಾ 
9) ಶ್ರೀ ರವಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ 
10) ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಹೆಚ್‌. ಅಮ್ಮಾಪುರ, 
ರಾಯಚೂರು 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 4702- ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಪದಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಡ ಸದ್ದಾಪುರೆ 45.00 ಶ್ರೀ ಸುದ್ರಾಯೆ`ಜಿ`ಭೆಟ್ಟ್‌ 44.99 0.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡರ್‌ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆಪೇಕ ಸಂ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ಬಿಳಗಿ ಶಿರಸಿ i ಎಂ.ಐ.ಡಿ/676/M1SU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 30ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಕು 
ಮಾಣಿ ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕ್ರಸಂ ಜಿಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂ ಮತಕ್ಷತ್ರ ಶರರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರ ತಂದಾಜಾ ಚಂಡರ್‌ನಕ್ಷ`ಭಾಗವಹಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ [ತಂಡರ್‌ ಂಗಿಕಾರವಾರ | ಗುತ್ತಗೆ ಪತ್ತ ಷೆಚ್ನ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
1 p) 7 4 3 [7 7 § ) 10 il 
232 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 4707- ಪತಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಡ್‌ಸವ್ಲಾಪಕ 300 ಶ್ರೀ ಸತೀಶ ಎಸ್‌ 300 4.26 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಳಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ಮಗದೂರು ಗೌಡರ್‌, ಸಿದ್ಧಾಪುರ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 10ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ೫3ದಲಿ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ § % L 
277 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ] ಮುಂಡೆಗೋಡೆ 1702- ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೌಂಡೆಗೋಡ 30.00 ವಾನಸಾದ 2733 28.63 ಪೊರ್ಣಗೆಂಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮಾಪುರ ಬಂದಾರ ಮದನೂರು, f 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂಡಗೋಡ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಪತದಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
ುತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
777] ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಯಿಪ್ಲಾಪಾರೆ|4707- ನೆಬಾರ್ಡ-ಆಅಣೆಕಟ್ಟು|ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕತ್ಲೆಯ `ಯಲ್ಲಾಪಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿ 86.00 | ಶೀ ಬಸವರಾಜ ಪೊಜಾರೆ. ಸ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಎಸ್‌. 671 


ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತದ ಹುಟ್ಕನಮನೆಯಿಂದ 
ಶಂಭುಮನೆ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಬೂದಿಕೊಂಬೆ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ 
(ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮುಂಡಗೋಡ 
2) ಶ್ರೀ ಚಮನಸಾಬ ಮದಲೂರು, 
ಮುಂಡಗೋಡ 


5) ಶೀ ನಾಗೇಶ ಎಸ್‌. ನಾಯ್ಯ, 
7) ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ ಆರ್‌. ನಾಯಕ 


8) ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಏ. ನಾಯ್ಯ, 
ಹೊನ್ನಾವರ 


10) ಶ್ರೀ ರಿಚರ್ಡ ಪಿ. ಡಯಾಸ್‌, 
ಕುಮಟಾ 


3) ಶ್ರೀ ಗಚಾನನ ಜೆ. ನಾಯ್ಕ, ಕುಮಟಾ 
4) ಶ್ರೀ ಜಯಾ ಎಸ್‌. ಶೆಟ್ಟ, ಕುಮಟಾ 


(ಮಂಜುನಾಥ ಕನ್ಸ್‌ಟಕ್ಷನ್ಸ್‌) ಅಂಕೋಲಾ 


9) ಶ್ರೀ ರವಿ ಸಿ. ಪೂಜಾರಿ, ವಿಜಯ 


ನಾಯ್ಯ, ಕುಮಟಾ 


ತಾಲ್ಲೂ ಮತಕ್ಷತ್ರ ಲ್ಕ ಕೀರ್ತಿ? ಕಾಮಗಾರಿಯ'ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ[ಟಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲೆ`ಭಾಗವೆಹಿಸಿಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ಹೆಸರು 


pl 
£ 
pid 


[ I 7 7 4 3 [] 7 F) ] IT 
235 | ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ] ಯಲ್ಲಾಪುರ" 1702- ಸೆಬಾರ್ಡ-ಆಣೆಕಟ್ಟು [ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಕ್ಲೆಂ ಇಸಲ್ದಾಪಕ ತಾಲ್ಲೂಕ 145.00 |) ಶ್ರೀ ಬಾಲಕ್ಕಷ್ಣ ಪಿ. ನಾಯ್ಕ. ಶ್ರೀ ರಿಚರ್ಡ ಪಿ. 0.00 
ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಮೊಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಪಣತಗೇರಿ ಹತ್ತಿರ (ಪುಂಡಲೀಕ ಕನ್ಸ್‌ಟಕ್ಷನ್ಸ್‌) ಭಟ್ಕಳೆ ಡಯಾಸ್‌, ಕುಮಟಾ 
ಶೇಡಿಕೊಣೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ, ಇಡಗುಂದಿ 2) ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ಜಿ. ನಾಯ್ಯ, 
ಪಂಚಾಯತದ ಗಂಗೆಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ಕುಮಟಾ 
ಮತ್ತು ಶಾಂಬೆಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಸಹಿತ 3) ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಜೆ. ನಾಯ್ಯ. ಕುಮಟಾ 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 4) ಶ್ರೀ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಎಸ್‌. ಮೈಲಾರಕೇರಿ, 
ಧಾರವಾಡ 5) ಶ್ರೀ ಜಯಾ ಎಸ್‌. ಶೆಟ್ಟಿ. | 
ಕುಮಟಾ 
6) ಶ್ರೀ ಮಾಲ್ತೇಶ ಜೆ. ಗೌಳ, 
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 
7) ಶ್ರೀ ರವಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ | 
8) ಶ್ರೀ ರಿಚರ್ಡ ಪಿ. ಡಯಾಸ್‌, 
ಕುಮಟಾ 
9) ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಹೆಚ್‌. ಅಮ್ಮಾಪುರ, 
(ಅಮ್ಮಾಪುರ ಇಪ್ರಾಸ್ಟೆಕ್ಷಚರ್‌ ಪೈಲಿ.) 
ರಾಯಚೂರು 
236 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಯಲ್ಲಾಪುರ |4702- ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೂಳೆಗಾದ ಯಲ್ಲಾಪುರೆ 10.00 ಶ್ರೀ ರಿಚರ್ಡ ಪಿ. 0.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆಡೇಶ್‌ ಸಂ 


f 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಆರಬೈಲ್‌ ಕೆನಾಲ್‌ ಚೈ.00 ಕಿ.ಮೀ ಡಯಾಸ್‌, ಕುಮಟಾ ಎಂ.ಐ.ಡಿ/676/MISU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
'ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ದಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 30ನೇ ಜನೇಷರಿ 2021ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ | 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಷು 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ | 
ಅನುಪ್ಪಾನ 
237 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ |] ಯಲ್ಲಾಪುರೆ |] ಯಲ್ಲಾಪುರ |4702- ಪ್ರಧಾನೆ ಪ್ರವಾಷೆದಿಂದ`ಹಾನಿಗೊಳಗಾಡ್‌ಯೆಲ್ಲಾಪಕೆ 20.00 ಶ್ರೀ ರಿಚರ್ಡ ಪಿ. 19.56 10.00 ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ದಬಗುಳಿ ಬಂದಾರ ಕಾಲುವೆ ಚೈ0 ಡಯಾಸ್‌, ಕುಮಟಾ ಎಂ.ಐ.ಡಿ/676/M1SU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ದಿಂದ 500ಮೀ ವರೆಗೆ ಪುನರುಜ್ನೀಪನ 30ನೇ ಜನೇಷರಿ 2021ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ or 


ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 


ಮೆ 


ತದ. 
po 


ಮಖರಾವಮಿದಯಾಮಿದ 


ಪ್‌ ಕರಕ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಶ್ರ ಧಗನಬಾರ ಸತಗವಾಕತ 
ಹೆಸರು 


ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


Hr | 2 4 Ey 6 9 10 1 12 

2738 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಪಾರ |4707- ಪ್ರಧಾನ ಪವಾಷರಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯತ್ತಾಪಾಕ ಸ್ರ ರಷರ್ಡ್ಕ 3: 10.00 0.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರಗದ್ದೆ (ಕಸಬೆ) ಬಂದಾರ ಡಯಾಸ್‌, ಕುಮಟಾ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಪುನರುಚ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ 

ಅನುಪ್ಸಾನಗೊಳಿಸ 

ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

7 ್ಲಾಪೌರೆ - ಪ್ರಧಾನ ಪಪಾಷರಂದ ಪಾನಗಾಳಗಾರ ಯಕ್ತಾಪಾಕೆ ಶ್ರ ಪಂನರವಾಣ ಪ: 7000 ON EAT TE ಸರಕರ ಡ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಮುರುಕಲಜಡ್ಡಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ಎಡದಂಡೆ ಮೇಸ್ತಾ, ಹೊನ್ನಾವರ ಎಂ.೫.8/676/MISU/2020 ಬೆಂಗಳೂರ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಕೂಡುರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ಪುನರುಜ್ನೀವನ 10ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ನಮಗಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಅಧಿದಿಯಮ 1909ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 

740 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಯೆಲ್ಲಾಪೌರೆ"|8702- ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಹರಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯೆಲ್ಲಾಪುಕೆ ಶ್ರ ರಷರ್ಡ ಇ: 09 000 | Jerr 

Fe ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದನಸರ ಬಂದಾರಡ ಡಯಾಸ್‌, ಕುಮಟಾ 

ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ (ಅಪ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ ತಡೆಗೋಡೆ ಪುನರುಜ್ನೀವನ 

ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿವಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ 
ಅನುಪ್ಲಾನಗೊಳಿ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಹಾರ |1702- ಪಧಾನ ಪವಾಹರಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಶ್ರೀ ನಿನೆಯೆ2ಬಂಟ, 10.00 0.00 ಪೊರ್ಣ ಸರ್ಕಾಕಡ ಆಡ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಹೊಸಳ್ಳಿ ಬಂದಾರದ ಅಂಕೋಲಾ ಎಂ.೫.81676/MISU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
ಆಣೆಕೆಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌ /ಬಂದಾರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ 10ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುತು 


ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 


ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಲ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಯ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು 


ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮಸನಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯ ಹೆಡ್‌ವರ್ಕ ಮತ್ತು ಕೂಡುರಸ್ತೆ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂಕೋಲಾ 


ಮತ ಪ್‌ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಪೊತ್ತ]ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲ`ಭಾಗವೆಹಸಿದ ಂಡರ್‌ ಅಂಗೇಕಾಕವಾಡ'] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ ಷರಾ 
ಮೆತಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಳ'ಶೀರ್ಷಿಕ ಾಮೆಗ pi ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
5 6 7 8 9 10 74 
3 ವ Fre ತವಾಷರಾರ್‌ ಗಾರ್‌ ಹರಾಪಕ 1000 ಶ್ರೀ ಪಿ. ಮಂಜುನಾಥ. 10.00 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
SS CATH ಸಿದ್ದಾಪುರ ಎಂ.ಐ.ಡ/676/MISU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
eee ses ww # pe ತಡೆಗೋಡೆ 30ನೇ ಜನೇಪರಿ 2021ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
es acne scalp ಪಕ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ws ‘en. ais ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
Fu ನ ಪೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿ. 34.99 ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
iad eke ವಾಮ ಬ ಬ i; Run ಎಂ.ಐ.8/676/M1SU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
shosekgaish hag ಎ ಜರ ದ 30ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ನೀರಾಪರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಕಾಲುವೆ (ಚೈ.0.0ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
0.38.ಮೀ ಪರೆಗೆ) ಪುನರುಜ್ನೀಪನ ಕಾಮಗಾರಿ Ev & ನ್ನು 
ರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಪ ಗೂಂಡಿದ 
ರುಲ್ಲಾಪ - ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯಲ್ಲಾಪುರ 15.00 15.00 ಪೂರ್ಣ 
ac ಚಹ - ಏತ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಾಸೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ OB MISLI2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
ET Sc ತೋಜನೆಯ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ ಪುನರುಜೀವನ 30ನೇ ಜನೇಷರಿ 2021ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
sca ese ನ ಪ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಯಲ್ಲಾಪುರ |4702- ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯಲ್ಲಾಪುರ 10.00 ಶ್ರೀ ವಿನಯ ಪಿ. ಬಂಟ, 10.00 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ'ಸೆಂ. ್ಯ 


ಎಂ.ಐ.ಡಿ/676/M1SU/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
30ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 
4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


[ಕ್ರಸಂ ಜೆಲ್ಲೆ ಪ್‌ ಶೀರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ ಹಸರು ಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೆ ರ ಗೆ ವ ಮಚ್ಚೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಹೆಸರು 
1 3 5 6 I 14 
ಂಯಕ್ಲಾಪುಕೆ 4702- ಪ್ರಧಾನೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಶ್ರೀ ವಿನಯ ಪಿ. ಬಂ 10.00 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ, 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಗದ್ದೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಅಂಕೋಲಾ ಎಂ.೫.8/616/MISU/2020 ಬೆ೦ಗಳೂರು 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯೋಜನೆಯ (ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ಲೋಟಂಗ್‌ 10ನೇ ಜನೇವರಿ 2021ರ ಸತದಲಿ ತುರ್ತು 
[ಪಂಪ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುವು) ಪುನರುಜ್ಣೀವನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆನ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ ೪ 
ನಿಯಷು 1999ರ ಕಲಂ 
ಸಾಕ 702 ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಷರಂಡ್‌ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯಲ್ಲಾಪುಕೆ ಕೀ ಎಂಕ ಆಂಡಟಗೌರ. 0.00 


ತಾಲೂಕಿನ ಸಹಸಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳದ ಏರಿ ಮತ್ತು 
ತಡೆಗೋಡೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಲಘಟಗಿ 
ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯ 
4(ಎ) ರಡಿ ವ 
ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಏತಿ ನೀಡಿ 


ಇಫಜರಪಾರ | ಅಫವಲಪೊರ |102- ನೆಬಾರ್ಡ-ಅಣೆಕಟ್ಟು 


ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಫೆಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಿಯುವ 
ಅಮರ್ಜಾ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸೃಳೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


೧ ಹುಲಿಕರಟರಾಯಿ 
2) ಶಂಕರ ಜಾಧವ 
3) ಖಾಸೀಮ ಅಲಿ 
4) ಶಿವಪ್ಪ ಘಾನೂರ 
5) ವಿಜಯಕುಮಾರ 


248 | ಕಲಬುರಗಿ 


4702- ನೆದಾರ್ಡ “ಆಣೆಕಟ್ಟು 
ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಳಂದ ತಾಲೂಕನಕ್ಲ `ಹೆರಿಯುವೌ ಅಮರ್ಜಾ 
ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ 


ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


249 | ಕಲಬುರಗಿ ಸ್ರ 
2) ಶಂಕರ ಜಾಧವ 
3) ಮಹಾದೇವಪ್ಪಾ ಯಲಸತ್ತಿ 


4) ಮನ್ನೂರ ಅಹ್ಮದ ಪಟೇಲ 


ಬಾದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕಾಗೀಣಾ ಗ ಅಮಕೇಶಗ್‌ಡ ಜಿ ಪಾಟೀಲ 
ದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸೃಳೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 2) ಆಣ್ಣಾರಾವ ಸಣಮನಿ 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3) ಹುಲಿಕಂತರಾಯ 


ಕಲಬುರಗಿ 4702- ನೆಬಾರ್ಡ-ಆಣಕಟ್ಟು 


ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


eT 
| 230 


ಹಾಃ 


ವಿಜಯಕುಮಾರ ಟಿ. ಚವ್ಹಾಣ 
8) ಯಂಕಪ್ಪ ಸಿ. ಟಣಕೆದಾರ 


254 


ಕಲಬುರಗಿ (ದ)|4702- ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


(ಯಲವಂಟಗಿ) ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕ್ಷತೆ ಲೆಕ್ಕ ಕರ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ[ಟಂಡರನಲ್ಲಿ ಭಾಗಪಹಓಸಿಡ'ಗುತ್ತಗದಾರರ [ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಷೆಷ್ಟೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ`ಹಂತೆ ಷರಾ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಹಾರ್ಣ್‌ಗಸಾಂಡಪೆ 
L: [ 7 § IT [p) [e 
ಡಂ 4702- ನೆಬಾರ್ಡ-6ಣೆಕಟ್ಟು|ಸೇಡಂ  ತಾಲೂಕಕ್ಷ ಪರಿಯೆ ಇಗೀಣಾ 159.00 |) ಚಂಡೆಕಾಂತ`ಕಂಬಾರೆ 147.55 ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಂಖಯಕ್ಷಡ್‌ | 
ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 2) ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಯಲಸತ್ತಿ 
ಹಾಗೂ ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3) ವಿತೋಬಾ 
4) ಅಮರೇಶಗೌಡ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ 
5) ಅಣ್ಣರಾವ ಸಣ್ಣಮವಿ 
6) ಗುದ್ದಡಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 
7) ಹುಲಿಕಂಟರಾಯ 
8) ಜ್ಯೋತಿ 
9) ಎಸ. ಆರ್‌. ಪಾಟೀಲ 
10) ವಿಜಯಕುಮಾರ ಟಿ. ಚವ್ಹಾಣ 
ಚಂಚೋಳ"|4702- ನೆಬಾರ್ಡ-ಆಣೆಕಟ್ಟು |ಚಂಡೋಳ ತಾಲೂಕ್‌" ಹರಿಯುವೆ 84.00 |) ಹುಲಿಕಂಟರಾಯ ್‌್‌ ರಡ ಪ್ರಹಾಸ 
ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ 2) ಶಂಕರ ಜಾಧವ 
ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ರಾಕೇಶ 
ಕಾಮಗಾರಿ 4) ಅಣ್ಣಾರಾವ ಸಣ್ಣಮನಿ 
5) ಗೋಲಯ್ಯ ಸಿ.ಹೆಚ್‌. 
6) ಗುದ್ದಡಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾವ 
7) ಜ್ಯೋತಿ 
8)ಎಸ.ಎಸ. ದೇಸಾಯಿ 
9) ಟಿ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ 
10) ಪಿಜಯಕುಮಾ ಟಿ. ಚವ್ಹಾಣ 
11) ಯಂಕಪ್ಪ ಸಿ 
73 ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರವಾಷರಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಮಸ ಕತೆ 30.00 -— ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ ಸರ್ಕಾರಡ್‌ಆಡೆಶ್‌ ಸಂ ಸೇಇ] 
ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹತಗುಂದಾ 4500 - 44.83 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆರೇ ಸಂ ಸನ) 


ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 

ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ಏನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕ್ಕ ಕರ್‌ ಕಾಮೆಗಾರಿಂಸ`ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾಡೆ'] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ"ಹೆಂತ ಪರಾ" 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪಾರ್ಣಗೂಂಡರ ಪಗ 
Ly 6 [) 10 I 17 14 - 
ಕಲಬುರಗಿ (ದೆ)|4702- ಪ್ರಧಾನ ಪೆಪಾಹದಿಂದೆ ಹಾವಿಗೊಳಗಾದ ರಾಜಕುಮಾರ 44.89 44.89 ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸನೀಇ/673/ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ (ಬಿ) ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 0 
ಆಧುನೀಕರಣ ರ 
ಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ನಾಸ ವೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬಾರಗಿ (6)|4702- ಪೆಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೈಯ್ಯಡ 40.17 31.35 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಆಶ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಸಾಪಿ/2020 ಬೆಂಗಳ ನ್‌ 
ಆಧುನೀಕರಣ 20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಪಣೆಗ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಸ್ಥಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಲಬುರಗಿ ಕೆಲಬುರಗಿ |4702- ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಮೆಲ್ಲಾರ ಡಿ. ಬಿರಾದಾರ 19.92 19.92 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೆ 
(ಗಾ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಖಾಜಿಕೋಟನೂರ ಕರೆ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 20.01.2021 ರ ) ಪತ್ರದಲ್ಲಿ bad ಪ್ರಕ ್ನತಿ 
ಪಬಾರಗಿ ಕಲರ T4702 ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ ಕುಶಾಲಕುಮಾರೆ 23.68 23.68 ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೌಕ OR 
(ಗಾ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಹುಣಸಿಹಡಗಿಲ್‌ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಸಾಪಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಆಧುನೀಕರಣ WE 2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕತಿ 
ಅಧಿನಿಯಮ 
ಎನನಯತಿ ನೀಡಿ ಆಮು 
lL. 


ಕಸ ಜೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಲ್‌ ನರ್ಷ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ"ಹೆಸೆ ಅಂದಾಜು ಪಾತ]ಟಂಡರನಕ್ಲ`ಧಾಗವಓಸದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ [8ಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ] ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೌತ್ತೆ ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ ಷರಾ 
ಕ್ರಸಂ] ಜಿಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂ ಕಿ p ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಫನರ್ನಗನಂಕರ ಗತ ಹಕ್ಷ 
r) ಸ [3 7 [3 [7 [0 T |p) [E) 7 
7 7 3 z ವ್‌ ವ್‌ 
ವ ವಪ ಪ ೦ಡಿದೆ — ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸವೀಇ/673/ 
eT rei ನನಸ್‌ಾವಪಾಡ 300 pe ಸಂಜು ಜಾಧವ 17.84 ಪೂರ್ಣಗೂ 
TT oan | oman | Fond IMSS ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾಣಗೂಳಗಾದ ನೀಲ ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಕಾಮಗಾ -ಕೆರೆಗ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ 
(ಗ್ರಾ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಮುನರುಜ್ಞೀವವ ಕಾಮಗಾ 20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ನವೀಕರಣ ಏಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
— = ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆದೇಶ್‌ ಸಂ ಸನ 
PII ESSN ESN SS EEE ಪ್ರವಾಷದಂಡ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಳ 4500 Ks ni Re Rl 
ಕಾವ -ಕೆರೆಗಳ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
(rs). |Rmdns 890 a 20.01.2021 ರ ಪತ್ತಡಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತ 
ಜಢುನೀಕಲ ಏಕೋಪವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 


ಕಲಬುರಗಿ 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬನಹಟ್ಟಿ 
ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


15.00 


162 


ಕಲಬುರಗಿ 


ಪ್ರವಾಪರಿಂಡ `ಹಾನಿಗೊಳಗಾರ್‌' ಮುಪ್ಪಾ 
ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿತ್ತಾಪೊರೆ |4702- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


25.00 


ಮುಹೇಂಪ್ರರಾಜ 


ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


24.97 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 


ರ್ಕ್ಕಾರದ ಕರೆ ಸಗ; 
ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ಎಸಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸನೀಇ/673/ 
ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ರ] ಕತ TOO ಕಾಮಗಾರಿಹೌಹೆಸರು ಚಂಡರನಕ್ಲ`ಧಾಗವಬಸದ'ಗುತ್ತಗೆದಾರರ [ಚಂಡರ್‌ ಆರಗಿಕಾರವಾದ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಪಚ್ಚೆ ಷರಾ ಇ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
2 3 4 5 8 9 10 [W 
ಕಲಬುರಗಿ ಚತ್ತಾಪೊರೆ ಪತ್ತಾಪಾಕ "702- ಪಧಾನ ಪವಾಷದಿಂದ್‌ ಹಾನಿ; = ಮಥನ 'ಡೌಳ್ಳಿ 1497 14.97 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಆಧುನೀಕರಣ 
ಸಾರ್ವಜವಿಕ yoga ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಪದುರಗಿ 4702- ಪ್ರೆಧಾನೆ - ಮಿಥುಕಡಕ್ಳ್‌” 3774 [XY ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡ ಸರ ಸನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಆಧುನೀಕರಣ 20.01.2021 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ಪಜವಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ನಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅಸುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು 
ನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ i 
ನಾಗ 4707- ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಇರಣಕರ್‌ರೆ 7 ಶಷರಾಜ ಪುಪೌಕರ್‌ ನವರಾಜ`ಘಾಶ್‌ಕರ್‌ 3A84 0.00 - ಪೆಗತಂಸಕ್ತಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ರ ಕಾಮಗಾರಿ 2) ಚನ್ನನಗೌಡ 
ಆಧುನೀಕರಣ 3) ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ 
4) ಆಣ್ಣಾರಾವ ಸಣ್ಣಮನಿ 
ಕವಬರಗಿ 472- ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಂಡ ಪಾನೆಗೊಳಗಾಡೆ`ಹೆಗ್ಗಿನಾಸ ಕರೆ 2 - ಶೀತೈಲ್‌ ಪಭಣತಿ 22.25 00 ies - ಸರ್ಕಾರದ ಆರತ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


TEE ETE TTS 


20.01.2021 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುತು ಪಕ್ಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಲ್ರಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 

ವಿನಾಯಿತಿ 96 ಆನುಷ್ಸಾನ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡ 


ಸಾರ್ವಜನಿ! ಸಂಗಹ 


# 
EF: 
ನ 

«Gl 
&U 


LS 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ]ಟಂಡರನಕ್ಲ`ಭಾಗವಓಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ರಡರ್‌ ಅರಗೀಕಾರವಾವ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತೆ ಷೆಚ್ಚಿ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ'`ಹೆಂತೆ ಷರಾ 
4 ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 
ETA ಜ್‌ TA ತವಾಷರಾದ ಪಾನಗೊಳಗಾರ ಪಾವಗಡ್ಡಾ ತ pr 86 500 ಾರ್ಣಗೂಂಡದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇತ್‌ಸಂ ಸನ) 
ಮಗಾರಿಗಲು. ೨ಕೆಕೆಗಲ ಪುನರುಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಸಾಪಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಆಧುನೀಕರಣ ls 20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ಏನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
78| oud ಜೇವರ್ಗ 4707-ಧಾನ ಪ್ರವಾಷದಂಡ`ಹಾನಿಗೊಳಗಾಡ ಸೈದಾಪೊರ 15 ಸ 000 |Srerod ides EE ಸೆಂ. ಸನೇಷ7] 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಸಾಪಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಆಧುನೀಕರಣ 20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
4702- ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೂಳಗಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ 50 -— ದೇವಿಂದ್ರಪ್ರ ಕುಂಬಾರ | 44.63 29.24 |ಪೂರ್ಣ ECD ಆಕ ಸಂ. ಸನೀಇ/673/ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ರೆ ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ [ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಆಧುನೀಕರಣ 20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕ್ಕತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಡನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಲಬುರಗಿ 4702- ಪ್ರಧಾನ ವಾಹದಿಂದ್‌ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಲ್ಲಾಕುಂಟಾ 70 0.00 _|ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸನೀಇA7/ 


ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 


20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆತಕೇತ್ರ ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 
ನ 3 
3 4 5 
ಸೇಡಂ ಗೀಡಂ 4702- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 
ಕಲಬುರಗಿ ಸೇಡಂ 4702- ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 
ಕಲಬುರಗಿ ಚಿಂಚೋಳಿ So3RT AIS 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೂಳೆಗಾದ ದಯಾಚೀರು 


ಪಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


೬ 


ಪ್ರವಾಷದಂರ್‌ ಹಾನಗೊಳಗಾದ ತಮ್ಮಾಪೂರೆ 
ತಿಪಡಂಪಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು `ಮೊತ್ತ][ಂಡರ್‌ನಕ್ಷ`ಭಾಗವಹಸದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 
ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯೆ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ ಪೆಗತಿಯ್ಲೇ 


20 


ಪೆವಾಹದಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ 
ನಾಗಯಿದ್ದಾಯಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


47 ಎನದು ಪತ್ತ 


ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಫಾಣಗಾಪೂರ 


ಸಂ. ಸನೀ೭/h7)/ 


ಕೋಪದ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ 


[3 
2 


ತ್ತು: 


400 ಗ ಶಿಷರಾಜ`ಪುಕ್‌ಕರ್‌ 
2) ಚನ್ನನಗೌಡ 
3) ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ 
4) ಅಣ್ಣಾರಾವ ಸಣ್ಣಮನಿ 
5) ಏಜಯಕುಮಾರ 


ಶಿಷರಾಜ`ಪುಕೇಕರ್‌ 


390.87 


ಪ್ರವಾಹನಿಂದ ಪಾನಿಗೊಳಗಾಡ `ಡೇಷಲ 
ಬಿ.ಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ನೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


25.00 ತ್‌ 


22.32 


15.72 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸನೀಇ/673/ 
ಮಸಾಪಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ನಿತಿ ನೀಡಿ ಅನ: 


ಮೋದನೆ ನೀಡಲಾ 


ವನಾಯಿ 


ಅನು 


ುಷ್ಸಾನಗೊಳಿಸಲು 


ಗಿರುತ್ತದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ - ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸನೀಇ/67% 
ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕ 


ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕನಾ 


ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳ p 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಸ್ಥಾನಗೊಳೆಸಲು 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಕು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಟಿಂಡರನಕ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆಡಾಕರ [ಟಿಂಡರ್‌ ಆಂಗಿಕಾರವಾಡೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ತ ಷೆಚ್ಛ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ']7ಪ್ರಗತಯೆಲ್ಲಿಡೆ 


5 6 7 8 9 10 Wl 12 13 
477- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತು ದಕ್‌ಸಂಗಾ (ಬ) ಬಸಿಬಗ ಹೂಸ ಗೇಟ್‌ 4.50 


275 ಕಲಬುರಗಿ ಅಫಜಲಪೂರ 


ಪಕೋಾಜಾ 434 [OX ತತಹಪ 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಳಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


4) ಶ್ರೀಶೈಲ 
5) ದಿಲೀಪ 
6) ವಿಜಯಕುಮಾರ 


4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವರಾರ್‌ ಆಸಗ ಹೊಸಗೇಟ್‌ 330 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ರಾಜಕುಮಾರ 3.49 0.00 ಪ್ರಗತಿಯೆಲ್ಲಿ 


3) ಬಸವರಾಜ ಸಿಂಘೆ 


ಕಲಬುರಗಿ | ಅಆಫೆಜಲಪೊರೆ | ಅಫೆಜಲಪೊರ |4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 3.50 1) ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ಶ್ರವಣಕುಮಾರ 3.49 0.00 ಪ್ರಗತಾಪಕ್ತಪ 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 2) ಆತ್ಮಾನಂದ ಎಸ. ಡಿ. 
ಕಲಬಾರಗ 7 ಕಫಜಲಷೊರ'] ಆಫೆಜಲಷೊರೆ|8702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತು ಣ್ಣೂರ ಜಿಸಿದಗೆ ಹೊಸ್‌ಗೇಟ್‌ 19.00 ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಡ 17.02 0.00 ಪ್ರಗತಯಕ್ಷಡೆ 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
6) ರಾಜಕುಮಾರ 
7) ಶ್ರೀಶೈಲ 
8) ಶ್ರೀನಿಪಾಸಾಚ್ಛಾರ್ಯ 
9) ಉದಯಕುಮಾರ 
10) ವಿಜಯಕುಮಾರ 
11) ಏಠೋಬಾ 
12) ಯೋಗೇಶ ಬಿರಾದರ 
ಕಲಬುರಗಿ | ಇಫಜಲಷೊರ] ಆಫಜಲಪೊಕ[172- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತಾ ದಕ್‌ಸಂಗಾ ಈ) ಜಸ.ವಗೆ ಹೊಸೆ ಗೇಟ್‌ 2200 ಪಕಂಟರಾಂ 753 [XD ಪಾಹ್ಸ್‌ಪ 


ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


2) ಅಶಿಥ ಸಾವನೂರ 
3) ಆತ್ಮಾನಂದ ಎಸ. ಡಿ. 


8) ಶೀನಿಪಾಸಾಚ್ಛಾರ್ಯ 
9) ಉದಯಕುಮಾಃ 

10) ವಿಜಯಕುಮಾರ 

11) ವಿಠೋಬಾ 

12) ಯೋಗೇಶ ಬಿರಾದರ 
13) ಹುಲಿಕಂಟರಾಯ 


ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತಿಗೆದಾರರೆ 


ಹೆಸರು 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೌತ್ತ ಷೆಚ್ಚ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


280 | ಕಲಬುರಗಿ ಜಲಪೂರ |4702- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 


ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 2) ಅಶಿಥ ಸಾವನೂರ 


7735 000 ಫಗತಾಸಕ್ತಡೆ 


3) ಆತ್ಮಾನಂದ ಎಸ.ಡಿ 
4) ಶಂಕರ ಜಾಧವ ' 
5) ರಾಜಕುಮಾರ 

6) ವಿರೇಶ 

7) ಶ್ರೀಶೈಲ 

8) ಧೂಳೇಶ 

9) ಉದಯಕುಮಾರ 
10) ವಿಜಯಕುಮಾರ 
1) ಏಠೋಬಾ 

12) ಸಂತೋಷಕುಮಾರ 
13) ಹುಲಿಕಂಟರಾಯ 


| dousdh ಅಫಜಲಪೊರೆ[8702- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗನೂರ ಬಸಿಜಿಗ ಹೂಸ ಗೇಟ್‌ 


ಗ) ತಕ್‌ ಹಾರವ 


RE) [OD ಸಗತಹ್ತವ 


ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 2) ಬಾಬು 

3) ಬಸವರಾಜ ಸಿಂಘೆ 
4) ದಿಲೀಪ 

5) ಸಂತೋಷ 

6) ಸುನೀಲ 

7) ರಾಜಕುಮಾರ 


287] ಕಲಬುರಗಿ ಅಫವಲಪೊಕ' 172- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತಾ ಕಾರರೊಣಗಾ ಬವಗ ಹಸ ಗೇಟ್‌ 


1) ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಡಿ ರಿತೇಶಕುಮಾರ 24.17 0.00 ಸಗತಿಯಕ್ತ 
2) ಅಶಿಥ ಸಾವನೂರ 
3) ಆತ್ಮಾನಂದ ಎಸ. ಡಿ. 
4) ಶಂಕರ ಜಾಧವ 

5) ಹುಲಿಕಂಟರಾಯ 
6) ರಾಜಕುಮಾರ 

7) ರಿತೇಶಕುಮಾ 

8) ಶೀಶೈಲ 

9) ಸಂತೋಷಕುಮಾರ 
10) ವಿಜಯಕುಮಾ 

1) ವಿಠೋಬಾ 

12) ವಿರೇಶ 


ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಫೆಜಲಪೊರ |4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಡಾಪೊರಕ ₹3. ಈಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್‌ 


1) ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಡಿ ವಿಶೋಬಾ 25.45 0.00 ಪ್ರಗತಿಯೆಲ್ಲಿ 
2) ಅಶಿಫ ಸಾವನೂರ 
3) ಆತ್ಮಾನಂದ ಎಸ.ಡಿ. 
4) ಶಂಕರ ಚಾಧವ 

5) ಹುಲಿಕಂಟರಾಯ 
6) ರಾಜಕುಮಾರ 

7) ಢೂಳೇಶ 

8) ಶ್ರೀಶೈಲ 

9) ಸಂತೋಷಕುಮಾರ 
10) ವಿಜಯಕುಮಾರ 
1) ಪಿಶೋಬಾ 

12) ವಿರೇಶ 


ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಥಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ'ಸಂ. ಸನೀಇA7/ 
ಮಸಾಪಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕ್ಯೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ಏನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ। ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ್‌ ಸಂ. ಸನೀಇA7/ 
ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 

ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಸಂ. ಜಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ[ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೆ ಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
೯ § ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸ 
[ 2 5 6 7 8 ] 
284] Eousoh 4702- ಆಣೆಕಟ್ಟು'ಮತ್ತು ತಾಖಾಪೂರ ಐ ಸಜಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್‌ 14.00 1) ಹೂವೆಣ್ಣ ತೋಚಾ 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಅಳಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 2) ಅಶಿಥ ಸಾವನೂರ 
3) ಶೀನಿಪಾಸಾಚ್ಛಾರ್ಯ 
4) ಶಂಕರ ಜಾಧವ 
5) ಮಹಾಂತೇಷ 
85] own 472- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತು ಪ್ರವಾಪೆರಂದೆ್‌`ಹಾನಿಗೊಳಗಾಡೆ್‌ `ಆಂಬಲಗಾ 2500 ಹೇಂಡ್ರೆರಾಜ 
lig ವ [ - 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಛೀಪನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಲಬುರಗಿ 4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತಿರ್ಥ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. 30.00 ಶಂಕರ ಜಾಧವ 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
35.00 - ರಾಜು ಮಾನೆಸಿಂಗೆ ಚವ್ಹಾನ 


ಕಲಬುರಗಿ 


4702- ಅಣಕಟು ಮತ್ತು ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಮಲಾನಗರ 
ಭಳ 
ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. 


34.91 


ಆದೀಶ ಸಂ. ಸನೀಇ/673/ 
ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕರ. ತಾಲ್ಲೂಕಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್‌ ರರ ಮೆಗಾ ಹೆ p ತ್ರ[ಣಂಡೆ ಭಾಗವ ನ ರವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೌತ್ರ ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
| : _ 
- OK 2| -- 
4 3 10 I 
ಲ ಕಲಬಾರಗ | ಲಾಗ 70- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪತ್ತಾ ಪ್ರವಾಪರಂದ "ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಸಿ 3 3 FEN) EEN) ಇರ್‌ ತ್‌್‌ 
(ಗಾ) ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


14 
ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
| ಭಾ ವಾ ಎ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗ ನಟಕ 
( 


pa 
au it 
% 
at 


ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಃ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ನುಪ್ಲಾನಗೊಳಿಸಲು 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


H 

f 

|. 

[+ 

ಮ 

' 4702 ನಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತಾ ಪೆವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಾ 37.08 37.68 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಷರದ STIR 


ಪಿಕಪ್‌ -ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 


20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುತ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಸಾರ್ಪಜವಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶ 
ಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತದೆ. 


Fa 


ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬಾರಗ 
(ಗಾ) 


ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬಾರಗಿ |4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪೌತ್ತ್‌ ಪವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 
(ಗಾ) ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಥಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಮಹಾಗಾಂವಾಡಿ ಕಣ್ಣೂರು ಬಿ.ಸಿಬಿ 
ಪುನರುಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


30.57 39.97 ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆಡೌೇಶ್‌ ಸಂ ಸನ] 
ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂ 

20.01.2021 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುತು 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗ ದ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4()ರ8 


[il 
[3] 
[<) 
[31 
[-) 

[3] 
Ku 
Fl] 


ಗಾದ ಪಾವದಗಿ 


ಹಣಮಂತರಾಯ ಜಿ. 


ಇಪಬಾಕಗ | ಕಲಬುರಗಿ |702- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತಾ 
(ಗಾ) 


291 15.05 15.95 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸನೀಣ/673/ 
0 


ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 


RE 
€ದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತದಡೆ 


MY 


೨ಮುಮೊಃ 


——— _ ರ್‌ ನನಾದ ಗ ಮ್‌ ಧಾ 
ಲರ್ಷಕ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತೆ[ಟಂಡರನಕ್ಲ`ಭಾಗವಹಸಿಡೆ'ಗಾತ್ತಿಗೆಡಾಕಕ ಟಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾಡೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೌತ್ತ ಷೆಚ್ಚಿ ಗಾ ಹಂತ ಷೆ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪಾರ್‌ಗಾಂಡಕ 


5 6 7 8 I 12 14 
ವ ಮ್‌ —— ಭವ 7800 1600 | Zrrrಾoಡಿರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೌಕ ಸರ ನಾನ] 
ಕಲಬುರಗಿ 1702-'ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತಾ ಪ್ರವಾಷದಂಡ `ಹಾನಿಗೊಳಗಾಡ `'ಚೋಳೆವಾಡ 16.00 wea ei 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಬಿ.ಸಿ.ಬ. ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಡಿದ — ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸನೀಇ/873/ 
ಡಿ 


ಮ್ಹಿಯೆ ¥ ಪೊರ್ಣಗೊಂ 
ಚಿತಾಪೂರ 14702- ಅಣಿಕಟು ಮತ್ತು ಪವಾಷರಂದ್‌ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಚೆಖೇಡೆ 35.00 - ಇಪ್ದುಯಾಜ್‌ಕೇಖ 3497 3497 7 
ear ವ್ರ 
§ ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಾ 


Fr f ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೇರ ಸನ] 

IRARd AT0T- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತ ಾಹದಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಲಕೂಡ 20.00 ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಕಾಂಬ 19.97 19.97 ಪೂಣ dally 4 [i 

ಕ್‌ ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |[ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ po pens ೫ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ಏನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ನಾ ಮಾಸನನ ಸಾಹಾ 7 — ನಪ್ಪಹಾ್‌ ಪ PRI 1528 ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ - [ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಕ್‌ ಸಂ ಸನಾ] 
a Wedd sedis ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 

[> 20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ಏನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


17 ಇದಾವಾತ್ತ 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ'ಹೆಸರು ಅಂಡಾಜಾ`ಪೊತ್ಪಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲಧಾಗವಸವ ಸತ್ತಗೆದಾರರ [ಟೆಂಡರ್‌ ತಂಗೀಕಾರವಾದ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ'ಹಂತ ಷರಾ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
3 [) 7 § % 10 il 13 
ಕಲಬುರಗಿ 372- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತಾ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶಂಕರವಾಔ 20.00 - ನಾಗೇಂದ್ರ 1860 1860 ಸನ್‌ ತತ 


ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಜ. ಮಸಾಪಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹ 
ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ ೪ 33 


T 
| 


ಚಿತ್ತಾಪೊರೆ 4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೂಳೆಗಾದ ಮುತ್ತಗಾ 15.00 14.07 14.97 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಲ. ಸವೀಂ/T/ 

ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಸಾಪಿ/2020 WEE ದಿನಾಂ 
ಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕೃತಿ 

ಚತ್ತಾಪೊರ14702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪವಾಹದಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೋಳಾ 8) 15.00 - ಮೆಹೇಂಡ್ರೆರಾಜ 1408 14.98 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - ಸರ್ಕಾರದ eels EEC SEN 

ಪಿಕಪ್‌ -ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದ 3 ತುರ್ತು ಪಕ್ಕತಿ 
Wr Fee ಪಾರದರ್ಶಕ 

5% = ಪತ್ತಾಪಾರ ಚತ್ತಾಘಾರ18707- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಷರಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಡೇಷಾಪಾರ" 25.00 — ಸಂತೋಷ ಕಾಕೋಡ 2497 24.97 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ = ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸರ ಸನ 

ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ತಾಂಡಾ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಸಾಪ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿವಾಗಕ 

20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು 


ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಷ ಕಷ ಸ ದುಷ ಧ ವಾ 
ತಾಲ್ಲೂ ಪ ಲಕ್ಕ ಶರ್ಷ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಅಂಪಾಜು `ಮೊತ್ತ]ಟಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲೆ "ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾಕರ']ಟಿಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾಡ'] ಗುತ್ತಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ'ಪಂತ ಷರಾ 
¥ | ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


pd 
3d) 


4 p [5 7 F3 [ [0 i [1 


100 


301 


302 


ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆದೇಶ್‌ ಸರ ಸನಾ] 
ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕೆ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ಏಸಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


3 
ಕಲಬುರಗಿ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಚತ್ತಾಪೊಕ|4702- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪತ್ತು ಪ್ರವಾಪದಿಂಡ್‌ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಳ`ತಹೆಜಾಡೆ 45.00 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಲೀಷಪನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಒ (2 


14.98 14.98 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ। 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸನೀಇ/673/ 
ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 

ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 

ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಚಿತಾಪೂರ 


103 


್ಯಾ ನ 
ಕನವಕಗ| ಚತ್ತಾಪೂಕ| ಸತ್ತಾಪಾರ |1702- ಆಹಟ್ಟು ಪತ್ತ ಪ್ರನಾಷನಾಡ ಹಾನಗೆನಸಗಾನ ಹಳೆ ಶಹಬಾದೆ 15.00 " R 3 Ka ei sek re 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ p 20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ಕು ಪ್ಯತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ಏನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಲಬಾರಗಿ ಚಿತ್ತಾಪೂರ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ |102- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪವಾಪರಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ `ರಾಜಾಪೊರೆ 10.00 ಸಂಜು `ಜಾಧವೆ 9.95 9.98 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ = ಕಾರ ದ ರ pe 
_ § ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಥಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಲೀಪನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗರು ದಿನಾರಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕ್ಕತಿ 
ಫಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ದೇಶ ಸಂ. ಸನ್‌; 


ಮಸಾಪಿ/2020 ಬೆಂಗಳಣರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕೃತಿ 
|ಪಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಟ್ಟು 


ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೂಳೆಗಾದ ಬಡ್‌ಸ. 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮ 


ಬ 
ಗಾರಿಗಳು |ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


14.98 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸರೀಂ/673/ 
'ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಉದಯಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ 14,08 14,98 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ, ಸವೀಣ/071/ 
ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 


20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕತಿ 
ಕ 


ಕಲಬುರಗಿ ೇವರ್ಗಿ 


ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಜಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
i) 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಸ್ಥಾನಗೊಳಿಸಲು 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸಣೀ/607}/ 
ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ಗಪಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆಲಬುರೆಗಿ ೇವೆರ್ಗಿ ವೆರ್ಗಿ 14702- ಆಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹೆದಿಂದೆ' ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಕಡಕೋಳ j - ಶರಣಬಸೆಪ್ಪೆ ನಾಟಿಕಾರ 8.99 8.99 


Ne 


[al 
5 
[d 
3] 
[el 
[et 


- ವಾ ನಶ್‌ವಾಗವ ನ ವಾದೆ ತಿಗ ಮೊತ್ತ ಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಕ್ರಸಂ ಷ್ಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಕ್ಕ ಶರ್ಷಕ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಅಂದಾಜು ಪೊತ್ತ]ಟಿಂಡರ್‌ನಳ್ಲಿ ಭಾಗವ; ್ತಿಃ ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗ ತ್ರ ವಃ ನ 
ಸ್‌ ಕ ಣೆ . ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗೊಂಕಡೆTಪಗತಯಕ್ತಡ 


[3 7 F [) 10 3 IF 

- To ಕ ವ ವಹಷ ಪನ 75.57 ಪೊರ್ಣಸಗೊಂಡಿಡೆ ps ರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸರ. ಸನಾ] 
ders ನ ಮಸಾವ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


€ವರ್ಗಿ 


FE 
tl 
> 

F 


ಜ್ಞೀಷನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


700 ನಾ ಸಂ. ಸನೀಇ/73/ 
ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 

ಏನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 

ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಹಾನಿಗೂಳಗಾದ ಕುಕ್ಕುಂದಾ 


|” ಕಲಬುರಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 1472- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 


30.00 > 29.96 29.96 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶೆ ಸಂ. ಸನೀಇ/877 
ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ಏನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ ಲಾಹೋಡಾ 
ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


310 | ಕಲಬುರಗಿ ೀಡಂ ಸೇಡಂ 


್ರಿ ಮತ್ತು 
ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


| osdn | ~3as Fa ಪತ್ತ ಪನಾಜದಂದ' 'ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ; ಸಂಗಾ We p ai rd RE MB doc 
ಇ ಪಿಕಪ್‌ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ನಾಯಕ ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ps - 20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ಏನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಸಾ ಕ್ರ ಕೃ ಶೀರ್ಷಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರ ೊತ್ತ]ಟಿಂಡರ್‌ನೆಲ್ಲೆ ಭಾಗವೆಓಸಿದೆ ಗುತ್ತಿ ಸೆ ಕಾಮಗಾರಿಂಸ ಹಂತೆ ಪರಾ 
ಹೆಸರು 
1 2 2 6 [] Tl [FE] 
312 ಕಲಬುರಗಿ 4702-ಪ್ರೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- |ನೀಲಕೂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ 1) ಮರೆಪ್ರ ಎಮ್‌. ಪ್ಯಾಟಿ ಕರಾರು ಒಪುಂದ ಮಾಣಕೊತ್ಳಡೇಣಾಗಿದೆ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು. |ಸಂಗಶೆಟ್ಟಪ್ಟಾ ರವರ ಸ.ನಂ. 63/, 63/2ರ 2) ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ 
ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನಾಲೆಗೆ 3) ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ 
_ oS _ _|ಟೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಪೈಪಲೈನ ಮೂಲಕ 4) ಎಸ್‌ಎಸ್‌. ದೊರೆ 4 § 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 5) ರಾಜಕುಮಾರ ಸೋಲಾಪೂರ 
313 ಯಾದಗಿರಿ |ಗುರುಮಿಟಕಲ್‌ | ಗುರುಮಿಿಟಕಲ್‌ |4702- ನಬಾರ್ಡ-ಆಣಕಟ್ಟು ಹರಿಯುವ 179.00 ಡಾಷರ್‌ ತವಗ 
ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 
ಹಾಗೂ ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
4 | odd ತಹಾಪಾರ| ತಹಾಪೊರ |472- ನದಾರ್ಡ-ಆಣೆಕಟ್ಟು |ಶಹಾಪೊರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 5900 ಗ ಸುರೇಶ ಜಿ. ಚಾನ್‌ ಪಾಕದ ಹಾ 
ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 2) ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಯಲಸತ್ತಿ 
ಹಾಗೂ ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3) ಎಸ. ಆರ್‌. ಪಾಟೀಲ 
4) ಯಂಕಪ್ಪ ಸಿ 
5)ಪಿಠೋಬಾ 
6) ಬೀಮ ರೆಡ್ಡಿ 
7) ಅಶೋಕ ರೆಡ್ಗ 
8) ಚಿನ್ನನಗೌಡ 
9) ಶಂಕರ ಜಧಾವ 
10) ಚಂದ್ರರಾಯ ಎಂ. 
1) ಸಿದ್ದಪುಗೌಡ 
TH seano | waded | ddd 707 ನದಾರ್ಡ-ಅಜಕಟ್ಟು [ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೆ ಹರಿಯವ' ಕೃಷ್‌ | 161.00 ಪಾಷ ನಾನ್‌ 
ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಸದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 
ಹಾಗೂ ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
16 | dno ಯಾದಗಿರಿ ಯಾದಗಿರಿ |4702- ಪ್ರಧಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ `'ಪೊಡ್ಡ ಕರತ `ಪುಣ್ಣಿನ 25.00 - 
ಏರಿ (ಇಚಿಡಿಣುಚಿಟಿ 8ಣಟಿಜ) ಹಾಗೂ 
ಕೋಡಿ (ಘಚಿಣಜ ಘಜುಡಿ) ರಿಪೇರಿ 


17.30 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔಡೆ ps ಸರ್ಹಾರದ್‌ ಆಡ್‌ 
3 


8 
ಳೂರು ದಿನಾಂಕ 


ಮಸಾಪಿ/202| ಬೆ 


[ey 


ಆಧಿವಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 


ಸಾರ್ಪಜವನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ? 
) 


STEP 


07 ಪಧಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


472- ಪ್ರಧಾಕ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


177-_ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4702 ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯ' ಕರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ಸಂಡರ್‌ನಕ್ಷ`ಭಾಗವಓಸಡ'ಗುತ್ತಿಗೆದಾಕರ]ನಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಷೊತ್ತ ಷೆಷ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ' ಹರತ ಷರಾ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
[ 7 8 ) 10 i 7d 
ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನೆ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ 25.00 — ರಾಮರಡ್ಡಿ 22.29 9.76 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆಡೌಶ್‌ ಸರ ಸನೀಇಗ27 F 
ಊರ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ (ಇಚಡಿಣುಟಿಟೆ ಮಸಾಪಿ/2021 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಣಟಿಜ) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (ಘಚಿಣಜ 08.03.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ಘಜುಡಿ) ರಿಪೇರಿ ವಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
p ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ 20.00 - ರಾಮರಡ್ಡಿ 17.84 11.59 ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ಸಂ ಸನ] 
ಥೂರ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ (ಇಚಿಡಿಣುಚಿಟ ಮಸಾವಿ/2021 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
:ಣಟಿಜ) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (ಘಚಿಣಜ 08.03.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ಘಜುಡಿ) ರಿಪೇರಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಂಹಾದಗಿರಿ ತಾಲೂ `ಠಾಣಗುಂದಿ`ಗ್ರಾಪೌಡೆ 200 ರಾಮರಡ್ಡ 2208 7.76 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆದೇಕ್‌ಸಂ. ಸನ] 
ಥೂರ ಕೆರೆಯ ಮಣಿನ ಏರ (ಇಚಿಡಿಣುಚಿಟಿ ಮಸಾವ/2021 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಣಟಿಜ) ಹಾಗೂ. ಕೋಡಿ (ಘಚಿಣಜಿ _ (08.03.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ಘಜುಡಿ) ರಿಪೇರಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ಏನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಯಾದೆಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್‌.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 20.00 ಮು ರಾಮರಡ್ಡಿ 17.85 10.65 ಪೊರ್ಣಗೊಂ8ಔ ರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಸನೇಷಗ7/ 
ಬೋಲನಕುಂಟಾ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ [ಮಸಾವಿ/2021 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
(ಇಚಿಡಿಣುಚಿಟಿ ಃಣಟಿಜ) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ 08.03.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
(ಘಚಿಣಜ ಘಜುಡಿ) ರಿಪೇರಿ ಏಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 


ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ಏನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಾ 


Cc 


Ls 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ 
(ಇಚಿಡಿಣುಚಿಟಿ 1ಣಟಜ) 
(ತಿಚಿಣಜ ತಿಜುಡಿ) ರಿಪೇರಿ 


ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ 


'ಮಸಾವಿ/2021 ಬ 


ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 


ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಳನು 


ರ್ನಾಟಕೆ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
[2 eT 1999ರ 
ನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಪಾನಗೊಳಸಲು 
ಆ ವರ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


4(ಎ)ರಡಿ 


Kj 


ಮತಕೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ರ್ಷ ಕಾಮೌಗಾರಂ' ಹಸರು ಅಂದಾಜು ಪೊತ್ತ][ತಂಡರ್‌ನಕ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾಕರ'[ಟಂಡರ್‌ ಆಂಗಿಣಾರವಾದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಂತ ಷರಾ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೊರ್ಣಗಾಂಡಡೆಸಗತಯಕ್ತಡೆ 
4 5 6 7 8 Ip [FE] ನ್‌್‌ 
ಯಾಡೆ 4702 ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಘರ 10.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಕಡೆ 737 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಶಾಣಾಗುಂದಿ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಕ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಪ್ರಕೃತಿ 
p y § ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
_ I ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಆಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿವಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅವ: 
ಅನುಮೋದನೆ ದೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ 
ಯಾದಗಿರಿ ಯಾದಗಿರಿ ಯಾದಗಿರ |4702- ಪದಾ ಪ್ರಧಾನ ಪೆವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದೂಡ್ಡ ಕರ 15.00 — 10.00 ನಾರ್ಣಗೂಂಡಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಯಾದಗಿರಿ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರದರ್ನಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರ; 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ನಳಭವ ಎಕಾ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾ ಗಿರುತ್ತದೆ. 
— 5 ನಡ ೨ 
ಹಾದಿನ" ಯಾದಗಿರಿ |4702- ಪೆಧಾನೆ ವಡಗೇರಾ `ತಾಲೂಕನ`'ವಡೆಗೇರಾ `'ಗಾಮೆ' 25.00 = 773 TE EATS 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ (ಇಚಿಡಿಣುಚಿಟಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 2ಣಟೆಜ) ಹಾಗೂ. ಕೋಡಿ (ಘಚಿಣಜ 
ಘಜುಡಿ) ರಿಪೇರಿ 
ಹಾವಗಿರ ಹಾದರ |4702- ಪಧಾನ ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂ `ನಾಯ್ಕೆಲ"'ಗ್ರಾಮುದ 25.00 - ಸೋಮೆರಾಯಿ 22.32 0.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆದೇಶ 30 ಸನ] 
nis — ಕೆಂಚನಂಯ 


ಅಂದಾಜು `ಮೊತ್ತ]ತಂಡರ್‌ಸಕ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಗುತ್ತಗೆದಾರೆಕ']ಟಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾಡೆ 


ಯಾದಗಿರಿ 


ಶಹಾಪೂರ |4702- ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಶಹಾಪುರ `ತಾಲೂಕಿನೆ`ಖಾನಾಪುರ'`'ಗ್ರಾಮದೆ 
ಊರ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ (ಇಚಿಡಿಣುಚಿಟಿ 
ಃಣಟಿಜ) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (ಪಚಿಣಜ 
ಘಜುಡಿ) ರಿಪೇರಿ 


ಶಹಾಪೊರೆ |4702- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಯಾದಗಿರಿ 


RSET [A002 Sr 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು , 
ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು ಬಾಂದಾರ 


ಯಾದಗಿರಿ 


ಗುರಮಿಟಕಲ್‌ |4702- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು , 
ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು ಬಾಂದಾರ 


ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಅಬುಲ್‌ ಬಾಷಾ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಎರಿ 
(ಇಚಿಡಿಣುಚಿಟಿ 8ಣಟಿಜ) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ 
(ಘಚಿಣಜ ಘಜುಡಿ) ರಿಪೇರಿ 


ಮ 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಿರೀ ಆನೂರ 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕವಳೂರು 
ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[3 [] [p) [E 14 
ಕ್‌ ಮ್‌ಗ್‌ಡ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ps ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ್‌ ಸಂ ಸನ] 
ಮಸಾವಿ/2021 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
08.03.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ವ್‌ ಪ್ಲಾನಸ್‌ಡ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ = ಸರ್ಕಾರದ ಆರೇಕ ಸಂ ನೀಗಿ] 
ಮಸಾವಿ/2021 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
08.03.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
1) ಮೆಹಾಡೇಷಪ್ತ್‌ ಯಲಸಿ ಟನ. ಪಾಟೀಲ - ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
2) ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ಪಾಟೀಲ 
3) ಟಿ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ 
4) ಏಡಿ. ಗೌಂಡಿ 
5) ಯಂಕಪ್ಪ ಟಣಕೆದಾರ 
6) ಅಹೆಸಾನ ಹುಲ್‌ ಹಕ್‌ 
7) ನಿಂಗನಗೌಡ 
8) ಸಂಗನಗೌಡ 
9) ಶರಣಗೌಡ 
10) ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 
1)ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ — ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
2) ಸಂಗನಗೌಡ 
3)ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 
4) ಶರಣಗೌಡ 
5)ಟಿ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ 
6)ಎ.ಡಿ. ಗೌಂಡಿ 


7)ಯಂಕಪ್ಪ ಟಣಕೆದಾರ 
8)ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ 
9)ರಾಜಶೇಖರ ಜಿರಗಿ 
10)ಅಹೆಸಾನ ಹುಲ್‌ ಹಕ್‌ 
1)ಮಹಾದೇಷಪ್ಪ ಯಲಸತ್ತಿ 
12)ನಿಂಗನಗೌಡ 
13)ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ಪಾಟೀಲ 


ರಾದಾರಾನಿರಿದರ 


ಹಗಲ 


3 ಕಾಮಗಾರಿಂ ಹೆಸರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆವಾರರ']ಣಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷೆಚ್ಚೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ 
ಹೆಸರು 
2 F] 10 [E) 
ಹಾದಗಿರ - 30.08% ನರ್‌ ಆಡೆT THAT 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು . ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು ಬಾಂದಾರ 20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ 
_ ಮವ ಧುಘವಮವಾಹಿವಾ ದ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರ; 
ಯಾ ಶಹಾಪೊರ] ಕಹಾಪೊರ'14702- ಪಧಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಾಡಬಾಳ ಕ — 24.08 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸರ. ಸಗ TY 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟು , ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು ಬಾಂದಾರ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 

EE SN ERAN ECA EEE) - 899 899 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ - ಸರ್ಕಾರದ ಡೌ 353ರ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಅಣೆಕಟ್ಟು , ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು ಬಾಂದಾರ 20.01.2021 ರ ಪತ್ರದ 

ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

37 cisdnd ನ್‌] ಕಹಾಪೂಕ 402° ಪಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ `ಹಾನಿಗೊಳಗಾಡ `ಕಂಗದಾಳ ಪೌಲ್ಯಯ್ಯ 9.96 9.96 ಪೊರ್ಣಗೌಾಂಡ - ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆಡೆತ ರನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು , ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂ 
ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು ಬಾಂದಾರ 20.01.2021 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕ್ಕತಿ 

ಪಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ೯ಟಕೆ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳ ದ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


: - 
ಯಾದಗಿರಿ ಶ 


1702- ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು . 
ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು ಬಾಂದಾರ 


4702- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು , 
ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು ಬಾಂದಾರ 


472 ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು , 
ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು ಬಾಂದಾರ 


6 


F] 


೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದ  ಇಂಗಳಗ 
ಆಣೆಕಟು ಪುನರುಜ್ದೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬನಕನಳ್ಳಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಛೀಷಪನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 


ಯಾದಗಿರಿ ಸುರಪೂರ 


4702- ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು , 
ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು ಬಾಂದಾರ 


ಪ್ರವಾಷರಂರ್‌ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ `ಮಂಗಿಹಾಳ 


ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


10.00 


10.00 


20.00 


ಸಂಗಪ್ಪ 


ಸಂಗಪ್ಪ 


ET 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


ಪ್ರತಾಪ 


12 


13 


17 


9.73 


9.42 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಂ ಸನಾ; 


20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ಏನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದಣೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆರೇಶ ಸರ. ಸನಗಾT] 
ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ಏನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


14.96 


20.00 


14.96 


20.00 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ 


ದ 


ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆದೇಶ್‌ ಸಂ ಸನಾ] 
ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕ್ಕತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ಏಸಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸೆಂ ಸನೀಇಗ7/ 
ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕ ಮಗಾ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ[ಟಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗದಾರರ |ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ವಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
1702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಪನಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚಗಾನೊರ ವತ 45.00 - ಮೆಲ್ಲಾರಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ 40.13 40.13 ಸರ್ಕಾರದ ತಡೆ ಸಂ ಸನ) 
- ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಸಾವಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 
ಏತ ನೀರಾಪರಿ ಯೋಜನೆ 20.01.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
oo Oo SNE f ದಂ ಹ ವ ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿವಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
4702-ನೆಬಾರ್ಡ್‌ - ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಾದರ ಕ್ಸ ಸರಾದ ತಲಾ ಡೌಡುಕಾಫ 98.00 1) ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಾರಾವೆ ಸಣಮನಿ 2) ಶೀ ಶೀ ಕೃಷ್ಣ 93.26 0.00 
ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು ಬಾಂದಾರ (ಸೈಟ್‌-2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರ ಕೃಷ್ಣ 
ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ಜಿರ್ಗೆ 
7707-ನವಾರ್ಡ್‌ - ಅಣಕಟ್ಟು |ನೀಡರ ಪನ್ನ ಭಾಕ್ಕ ತರಾನೆ ವ್ಯಾವಹ್ಕ್‌ 96.00 ಎಸ್‌ ಸೊಂಜೆ 89.05 0.00 
ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು ಬಾಂದಾರ (ಘ)ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಬನ್ನಳ್ಳೆ ಶಿವರಾಜ ಎಸ್‌ 
ಎಸ್‌ ಸೂಂಜಿ 4) ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ 
ಜಿರ್ಗ 5) ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ಎಚ್‌ 
ಪಾಟಿಲ 6) ಶಿವರಾಜ ಆರ್‌ ಫುಲೆಕಾರ್‌ 
——— 5 
4702-ನೆಬಾರ್ಡ್‌ - ಆಣೆಕಟ್ಟು, |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನೆ ಮೇಹಕರ್‌ 96.00 1 ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಸಣಮನಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಸೂಂಜಿ 89.03 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು ಬಾಂದಾರ [ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಸೂಂಜಿ 
7702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿ - ಅತಿವೈಸ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಸೆರೆಹಾವ್‌ಯಿಂದೆ 100.00 11) ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಸಣಮನಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಸೂಂಜಿ 93.68 0.00 ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
(ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು ಬಾಂದಾರ [ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಗಿಲಗಿಲಿ ಸೈಟ-2 ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. 2) ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಸೂಂಜಿ 3) ಶ್ರೀ 
ಸುಧಾರಣೆ ಶಿವರಾಜ ರಾಮಣ್ಣಾ ಫುಲೆಕಾರ 
4702-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ |ಪಾನಾಪೊಕ ಪತ ನೀರಾಷರ` ಯೋಜನೆ 088.66 ಟಿಂಡರ್‌ ಕರೆಯಡೌಕಾಗಿದೆ. 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು |ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 
4702-ಪ್ರಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿ- ಭಾಲ್ಕಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ ಸುಧಾರಣ. 15.00 ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ಬನ್ನಃ 13.36 6.38 ಭ*ತಿಕವಾಗಿ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖೆ. 
ಸನೀಇ/142/ಮಾಸವಿ/2018/ಬೆಂಗಳೂರು. 
0ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ 201) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 


pe 


ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸ ಯಮ 


7 


ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿ: 
1999ರ ಕೆಲಂ 4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯತಿ 
ನೀಡಿ ಆನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಅಂದಾ ಮೊತಟಿಂಡರ್‌ನಕ್ತ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸದ ಗುತಿಗೆದಾರರ Tಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
5 ಫೆ 3] 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆಧಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


ಪ್ರತಪಕ್ಟ 


12 


143 1702-ಪಧಾನ ಕಾಷಗಾರ- 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುವೀಕರಣ 


50.00 = ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ 44.61 39.32 


4102-ಪ್ರಭಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- 
ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ 


5d ವಾ 


ಕಲಸದಾಳ ಇಂಗು ಕರ ಸುಧಾರಣೆ(ಈಟರಿರಿಜ 0.00 


ಜಚಿಟಚಿರಜ-2020-21) 


10.00 


ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ |4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- 
ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- 
ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ 


ಹಾನ್ಸ್‌ ಸ್ಥಾ ನರಾವ್‌ ಕಕ ಸಾಧಾರಣ 70.00 15.67 


(ಈಟರಿಜ ಜಚಿಟಚಿರಜ-2020-21) 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಬೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


13 14 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸವೀಇ/142/ಮಾಸವಿ/2018/ಬೆಂಗಳೂರು. 
20ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 
ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯತಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸನೀಇ/142/ಮಾಸವಿ/2018/ಬೆಂಗಳೂರು. 
20ನೇ ಸೆಪ್ಲೆಂಬರ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 
ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯತಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


I 


ho 


ಭೀತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸನೀಇ/142/ಮಾಸವಿ/2018/ಬೆಂಗಳೂರು. 
20ನೇ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯತಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಷ್ರಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


22.31 


ಅತಿವೈಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಯಿಂದ 17.36 


ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಕೊಟಗೇರಾ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ಸುಧಾರಣೆ 


ಭವಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸವೀಇ/142/ಮಾಸವಪಿ/2018/ಬೆಂಗಳೂರು. 
20ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 
ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯತಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


me 


TTT TE 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


6 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಷೆಚ್ಚ 
ಸಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 


1702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-  |ಅತಿವೈಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವ್‌ಡಿಂದೆ 3500 - ರ ಪಾಕಾಂ 31.22 § 
ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಲಖನಗಾಂವ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ಸುಧಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖೆ 
ಸನೀಇಗ42/ಮಾಸವಿ/2018 
| ನ್‌್‌ Sk 20ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ 2019 : 
ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ)ಿ ರಡಿ ವಿ: 
ವೀಡಿ ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಅತಿವೈಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ - 803 % 
ಕೆರೆಗಳ ಅಧುವೀಕರಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ತಳೆವಾಡಾ (ಎಮ್‌) ಬಂಧಾರಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖೆ 
ಸವೀಇ/ಗ42/ಮಾಸವಿ/2018/ಬೆಂಗಳೂರು 
20ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ 
ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ: 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 7 £ 
ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯತಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಪಕಾಶ ಸೂಂಜಿ 13.36 11.08 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಗೊರ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪಿಕಪ್‌ ಸುಧಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನೀಡಿ ಅನುಪ್ಪಾನ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
1707-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-  |ತತಪೈಸ್ನಿ ಹಾಗೂ ನೆಕೆಹಾಪ್‌ದಂಡೆ ರೀ ಶವರಾಜ`ಬಿನ್ನೆ 3470 [ENE ಫತಾ -್‌ 
ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ನಿಟ್ಟೂರ್‌ (ಬಿ) ಬ್ಯಾರೇಜ ಸುಧಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖೆ 


ಸನೀಇ/142/ಮಾಸವಿ/2018/ಬೆಂಗಳೊರು. 


ರ 
ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ) ರಣಿ 
ನೀಡಿ ಅಸುಷ್ಠಾನಗೊಳ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


36. 


೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ[ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 
ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ |ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 


ತವ್ಗಷ ಹಾಗೂ ಸೆರಹಾಪ್‌ಯಂಡ 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಷ್ಟಿ 


ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಭಾಟಸಾಂಗವಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಸುಧಾರಣೆ 


24.93 


333 


1702- ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- 50.00 S 


ಕೆರೆಗಳ ಅಥುನೀಕರಣ 


ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನ ಹಾವಳಿಯಿಂದ 


ಧ್ಯ 
ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಲಾಧಾ ಬ್ಯಾರೇಜ ಸುಧಾರಣೆ 


44,61 


354 


ಅತವೈ್ಸಿ'ಹಾಗಾ`ಸೆಕೆಹಾಷ್‌ಯಂಡೆ 30.00 z ಕೀ ಶಿವರಾಜ ಘುಲೇಕರ 


ಬಸಪಲ್ಯಾಣ'1477-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮೆಗಾರಿ- 
ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಧಾಮುರಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಸುಧಾರಣೆ 


ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ 


ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ 


355 


ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆಕಪಾಷ್‌ಯಿಂಡೆ 100.00 


ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಗಿಲಗಿಲಿ ಸೈಟ-2 ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. 


ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- 
ಕೆರೆಗಳ ಅಥುನೀಕರಣ 


29.71 


93.68 


25.31 


29.71 


12 13 14 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸವೀಇ/142/ಮಾಸವಿ/2018/ಬೆಂಗಳೂರು. 
20ನೇ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 
ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯತಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಭಾತವಾಗ 

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸನೀಇ/142/ಮಾಸವಿ/2018/ಬೆಂಗಳೂರು. 
20ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 
ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯತಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸವೀಇ/142/ಮಾಸವಿ/2018/ಬೆಂಗಳೂರು. 
20ನೇ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 
ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯತಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


0.00 


`ಭೌತಕವಾಗಿ 

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸನೀಇ/142/ಮಾಸಪಿ/2018/ಬೆಂಗಳೂರು. 
20ನೇ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 
ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯತಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- 
ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ 


ಅತವೈಸ್ಟಿ' ಹಾಗಾ ನೆರಹಾಷ್‌ಹಾಂದ 
ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಸಿರಗೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ ಸುಧಾರಣೆ 


ಬಸವೆಕಲ್ಮಾಣ'| ಬಸೆವೆಕಲ್ಮಾಣ [4702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮೆಗಾರಿ- 
ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ 


ಅತವೈಸ್ನಿ'ಹಾಗಾ ಸೆಕಹಾವಾಹಾಂಡೆ 
ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಚಿತಕುಟಾ ಬ್ಯಾರೇಜ ಸುಧಾರಣೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂತ್ತ 
3 ಈ 


ವಚ್ಚ 
೬ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ಬಸವೆಕಲ್ಯಾಣ | ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 4702-ಪಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿ” 
ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ 


ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ 
ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಹತ್ತರಗಾ ಬ್ಯಾರೇಜ ಸುಧಾರಣೆ ( 


ಬಸವಕಲ್ವಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆಕಪಾಷ್‌ಹಾಂದೆ 
[ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಗಿಲಗಿಲಿ ಸೈಟ-॥ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಸುಧಾರಣೆ 


45.00 ಶ್ರೀ ಶವರಾಜ ಘರ 49.33 49.33 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖೆ 
oo ph | | k ಸವನೀಇಗಿ42/ಮಾಸವಿ/2018/ಬೆಂಗಳೂರು. 
20ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 
ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 
ಲ 100೧ದ್ದ ಕಲಂ 4ಎ) ರ ಎ ಷಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
45.00 ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ಫುಲೇಕರ 40.16 38.02 ಭ*ತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖೆ 
ಸನೀಇ/42/ಮಾಸವಿ/2018/ಬೆಂಗಳೂರು 
20ನೇ ಸೆಪೆಂಬರ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ 
ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಸುಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯತಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
40.00 ನೀ ಶಿವರಾಜ ಫುಪೇಕರ 30.63 30.63 ಭೌಾತಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸನೀಇ/142/ಮಾಸಪಿ/2018/ಬೆಂಗಳೂರು 
20ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
0.00 ಕ್ರೀ ಪನೀಣ ಪ್ಲಪ್ಟಾ 44.26 4426 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸನೀಇ/142/ಮಾಸಪಿ/2018/ಬೆಂಗಳೂರು. 
20ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 
ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜದಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯತಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಂ ಪೆಕ್ತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಪಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಟಂಡರನಕ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗು3ದಾರರ [ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದೆ Fre 
3 ಣು ್ಧ 
ಕಸಂ. ಜಿಲ್ಲ | ಕ್ತಿ J ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
1 7 3 p] % [3 7 F [] | 7 
್ಸ ನಾಗಾ 
360 | ಕೇದರೆ ಬಸಪಕಲಾಣ | ಬಸವಕಲಾಣ |1702-ಪೆಥಾನ ಕಾಮಗಾರಿ“ ತಪಪ ಹಾಗೂ`ಸೆಕೆಹಾಷಳ್‌ಯಿಂದ 20.00 - ಶ್ರ ಆಲೋಕ ಘುಶೇಕರ 
PE Aken ಐ ಸ ೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಅಢುನೀಕರಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ಸುಧಾರಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸವೀಇ/142/ಮಾಸವಿ/2018/ಬೆಂಗಳೂರು. 
20ನೇ ಸೆಪೆಂಬರ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 
Kd ಬ 
ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯತಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
— ತವಾ re] ವಾ ವೀಣ ಮಲ್ಲ ಇತಿಕವಾಗಿ 
361 ಬೀದರ ಬಸವಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರಿಹಾವಳಯಿಂದ ೀ ಪ್ರ ಲ್ಲಪ್ತಾ ಭೌತಿಕವ 


ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಸರಜಪಳಗಾ ಬ್ಯಾರೇಜ ಸುಧಾರಣೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸನೀಇ/142/ಮಾಸವಿ/2018/ಬೆಂಗಳೂರು. 
20ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 
ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯತಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


rez 


ಅತಷ್ಟಾ' ಹಾಗಾ 'ಸೆರೆಪಾಷ್‌ಯಿಂದೆ 
ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಖೇರ್ಡಾ (ಕ) ಬ್ಯಾರೇಜ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ 


363 


ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆಕೆಹಾಷಳಯಿಂದೆ 
ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ) ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಸುಧಾರಣೆ 


ಬೀದರ ಬಸಪೆಕಲ್ಯಾಣ | ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ |4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ. 
ಸನೀಇ/142/ಮಾಸವಿ/2018/ಬೆಂಗಳೂರು. 
20ನೇ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ 2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 
ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಏಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯತಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕ ಘುತೆರ 


19.44 | ವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸನೀಇ/142/ಮಾಸವಿ/2018/ಬೆಂಗಳೂರು. 
20ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ 2019 ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ 
ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯತಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


cme 


p ತಾಲ್ಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ/[ಟಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗಿದಾರರೆ |ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚ ಸರಾ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
p) 3 [3 | § E) 10 I] [p) [NS 
ಜೇಡರ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಪಗಾರಿ- ಅತಿಷೈಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ`ನೆಕಪಾಮ್‌ಯಿಂದೆ 10.00 ಶ್‌ ಪಾಕ ಸಂಪ 938 9.38 ಭ್‌3ಕವಾಗಿ | 
ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಗೊಕುಳ ಬಂಧಾರಾ ಸುಧಾರಣೆ ¥ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖೆ 
R ಗ _ pO ಗನೀಲ/142/ಮಾಸವಿ/2018, § 
ನಗರ್‌ _ Co 20ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ 2019 ರ 
ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
-- 1000ದ್ರ-ಕ!ಂ೦ 4ಎ) ೫5 
ನೀಡಿ ಅನುಪ್ಲಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನು 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
385 ಬೀದರ ಅತವೃ್ಟಿ ಹಾಗಾ ನೆಕೆಹಾವ್‌ಹಾಂಡೆ 30.00 - ರೀ `ಶಷರಾಜ'ಘಶೇಕರ 26.75 17.27 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಧನ್ನೂರಾ (8) ಬಂಧಾರಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖೆ 
ಸನೀಇ/42/ಮಾಸಪ/2018/ಬೆಂಗಳೂರು 
20ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ 201) ರ ಪತದಲ್ಲಿ 
ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪ್ವಜಗಿಕ 
ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4(ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯತಿ 
ನೀಡಿ ಅನ. ್ತ 
ನೀಡಲಾಗಿರು: 
366 ಬಳ್ಳಾರಿ mi ಸಾರ್ಕ್‌ ಪತ ಬಳ್ಳಾರಿ`ಜೆಲ್ಲೆ' ಹಾಗೂ 'ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 97.00 ಗ ಜಿ`ಉಮಾಷೌಹೇಶ್ನರ್‌ ಗಡ § = ಹಾ ವ ಕಾರಕ ಪಾವ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಿಂಗದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆ ಐತ 2) ಹೆಚ್‌. ಸಿದ್ದೇಶ್‌ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 3) ಕೆ.ಟಿ.ಪರಶುರಾಮ್‌ 
4) ಕೇದಾರಗೌಡ 
5) ಎನ್‌. ಈರಣ್ಣ | 
367 ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ನೆಗರ |4702- ನಬಾರ್ಡ್‌ - ಬಳ್ಳಾರ ಜಕ್ಲ"ಹಾಗಾ'ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 84.00 ) ಶೀ. ಜಿ ಶೀನಿವಾ: _ ನ್‌ ವ್‌ ಭಾ ಡಾಕ್‌ ವಾ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಬೂದಿಹಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್‌-। ಮತ್ತು 2) ಶೀ. ಜಿ. ಉಮಾಮಹೇಶ್ವಗೌಡ 
ಬಾಂದಾರ ಸೈಟ್‌-2 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್‌. ಸಿದ್ದೇಶ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ 4) ಹನುಮಂತರಾಯ ಭೂಷನವರ 
5) ಕೆ.ಟಿ. ಪರಶುರಾಮ್‌ 
6) ಕೇದಾರಗೌಡ 
7) ಕುಮಾರಿ ಣ್‌ 
8) ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ 
9) ಎಂ. ಯರ್ರಿಸ್ವಾಮೀ 
10) ಮುನಿಯಪ್ಪ 
॥) ಎನ್‌. ಈರಣ್ಣ 
12) ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ ಯಾದವ 


ಕಸಂ[ ಜಿ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂ ಮತ್ಸ್‌ತ್ರ ಪ್‌ ನರ್ಷಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ[ಟಂಡರ್‌ನಕ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 78೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 


FF ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
I 7 F] F] % [7 7 F3 T 
18] oD ಬಾರದ |4702- ನಬಾರ್ಡ್‌ - ಬಳ್ಳಾರಿ `ಜಿಕ್ಲ "ಹಾಗೂ `ತಾಲ್ಲೂಕಸ'ಮೆಂಡಗಿ 770 |) 3 ಜ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಡರ್‌ ಪ್‌ಹಾಹ್ಸಡ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್‌-।. ಹತ್ತಿರ ಆಂದ್ರಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ 2) ಶ್ರೀ. ಜಿ. ಉಮಾಮಹೇಶ್ವಗೌಡ 
ಬಾಂದಾರ ಸೈಟ್‌-2 ಹತ್ತಿರ 2 ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್‌. ಸಿದ್ದೇಶ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ 4} ಹನುಮಂತರಾಯ ಭೂಷನವರ 
5) ಕೆ.ಟಿ. ಪರಶುರಾಮ್‌ 
6) ಕೇದಾರಗೌಡ 
7) ಕುಮಾರ 
8) ಎಂ. ಯರಿಸ್ವಾಮಿ 
9) ಮುನಿಯಪ್ಪ 
10) ಎನ್‌. ಈರಣ್ಣ 
11) ಜಿ. ಷೆಂಕಟೇಶ ಯಾದಪ 
| ರ SE Toe N- ಸಬಾರ್ಡ್‌ - ಎತ |ಬನ್ಗಾರಿ ಜಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟಿ'ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 70000 |) ಶೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನಫ್ರಾ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್‌ |) ಶೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನಫ್ರಾ ಡರ್‌ ಇನಾಷಾರಗಾನರ್‌ ಹ 
ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪೆಂಕಟಾಪುರ-76ರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ವೈ. (ವೈವಿ.ಎಸ್‌. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಥಮ ಒಪ್ಪಂದ ನಿರ್ವಹಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ. § 
೦ಶೋಜಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬಳ್ಳಾರಿ) 
2) ಶ್ರಿ. ಮಹದೇವ ಎದುರುವಮುನೆ 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೊಪ್ಪಳ 
70] ಬಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಂ AT02-ನೆಬಾರ್ಡ್‌ - ಬಳ್ಳಾರ ಜಕ್ಷ್‌ಪಾಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕುರುಗೋಡು 001 5 ಹೆಚ್‌. ಅಮರೇಶ ನರ್‌ ಪಹ್‌ಹ್‌ಡ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್‌-। ಮತ್ತು ಸೈಟ್‌-2 ಹತ್ತಿರ 2) ಶ್ರೀ. ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 
ಬಾಂದಾರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3) ಶ್ರೀ. ಜಿ. ಉಮಾಮಹೇಶ್ವಗೌಡ 


4) ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್‌. ಸಿದ್ದೇಶ್‌ 
5) ಹನುಮಂತರಾಯ ಭೂಷನವರ 
6) ಕೆ.ಟಿ. ಪರಶುರಾಮ್‌ 
7) ಕುಮಾರ 

8) ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ 
9) ಎಂ. ಯರಿಸ್ವಾಮಿ 

10) ಮುನಿಯಪ್ಪ 

1) ಎನ್‌. ಈರಣ್ಣ 
12)ಎಸ್‌. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಗೌಡ 
13) ಏ.ಸಿ. ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ 

14) ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 
15) ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿ 
16) ಪಿ. ಯರ್ರಿಬಸವನಗೌಡ 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇ ಕೃ ಶೀರ್ಷಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


ಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ |ಪಗತಿಯಿ 


[al 


6 [ [E 


ಲ್ಲ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾದನಹಟ್ಟ, 
ಗೆಣಕಿಹಾಳ್‌ ಮತ್ತು ಮುಷ್ಟಗಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 


3 ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


777- ನವಾರ್ಡ್‌ ಇಸ್‌ಟ್ಟಾ 
ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು ಬಾಂದಾರ 


ವ್‌ 5 
2) ಶೀ. ಹೆಚ್‌. ಸಿದ್ದೇಶ್‌ 

ಹನುಮಂತರಾಯ ಭೂಷನವರ 
ರಾಮ್‌ 


Ko 
a 

[3 
fal 
| Ke Gl 
© 


6) ಎಂ. ಯರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ 

7 ಮುನಿಯಪ್ಪ 

8) ಎನ್‌. ಈರಣ್ಣ 
9)ಎಸ್‌, ವೆಂಕಟೇಶ ಗೌಡ 
10) ಪಿ.ಸಿ. ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ 

1) ಪಿ. ಯರಿಬಸವನಗೌಡ 


en 


4702 - ನಬಾರ್ಡ್‌ - ವಿತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 


ಬಳ್ಳಾರ ಇರುಸು ತಾಲ್ಲೂಕ 
ಉಪ್ಪಾರಹೊಸಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕುರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ರೈತರಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


7) ಜ`ಪಹಾಡಕಕ್ನ E § 
2) ಕೆ.ಟಿ. ಪರಶುರಾಮ್‌ 

3)ಎಂ. ಯರ್ರಿಸ್ಟಾಮಿ 

4) ಎಮ್‌. ನಾಗರಾಜಗೌಡ 

5) ಎನ್‌. ಈರಣ್ಣ 


372 ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಸಿರುಗುಪ್ತ 


7] 


Te ಸ್‌ 
373 ಬಳ್ಳಾರಿ ಸರುಗುಪ | ಸಿರುಗುಪ್ಪ 14702 - ನಬಾರ್ಡ್‌ - ವಿತ ವ್ಸ ಇತ್‌ ರಗುಪ್ಪ್‌ ಮಾ ರಾರಾಔಿ'ಗ್ರಾಪಡೆ 140.00 1) ಹಚ್‌, ಅಮರೇಶ್‌ -— — — = ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರೌಯಂಕ್ರಡೆ 
4 kak ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗೆ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ 2) ಕೆಟಿ. ಪರಶುರಾಮ್‌ ವ 
| ನಗ; 3) ಕೆಬಆರ್‌. ಕನ್ನಟಿಕ್ಕನ್‌ 
| 4) ಎಂ. ಮಾರೆಪ್ಪ 
5)ಎಂ. ಯರಿಸ್ಥಾಮಿ 
| 
P 374 ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಂಡೂರು ಸಂಡೂರು |4702- ಸದಾರ್ಡ್‌- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಳ್ಲೆಸಂಡಾರು`ತಾಲ್ಲೂಕನ 99.00 ಗ ಶ್ರೀ. ಪಚ್‌ ಆಷೌಕೇಶ್‌ ಶ್ರೀ. ಹಚ್‌ ಸಡ್ಲೇಶ್‌ 83.52 - ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ|- 
ಆ TY ಹ" 
ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು ಬಾಂದಾರ [ಯರ್ರಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 02 ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ 2) ಶ್ರೀ.ಬಿ. ಚಂದಶೇಖರ, 
| } ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3) ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್‌. ಸಿದ್ದೇಶ್‌ 
| 4)ಕೆ.ಟಿ.ಪರಶುರಾಮ್‌ 
| 5) ಶ್ರೀ.ಕೇದಾರಗೌಡ 
6) ಶ್ರೀ. ಕುಮಾರ 
7) ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಯರಿಸ್ವಾಮಿ 
8) ಶೀ. ಪಿ. ಯರಿಬಸವನಗೌಡ 


375 ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಂಡೂರು ಸಂಡೊರು |4702- ನಜಾರ್ಡ್‌- ಕರೆಗಳ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೊರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 100.00 7 ಕೀಪರ್‌ ಆಷಕೇಕ್‌ ಶೀ.ಹಚ್‌ ಅಮರೇಶ್‌ 97,59 — - ಕೆರೆಯೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗಹನರುವ' ಕಾರಣ 
375 ್ಸ ಲ್ಲ ರಣ 
ಆಧುನೀಕರಣ ದೌಲತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಂಗನಕೆರೆ 2) ಶೀ.ಜಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 3) ಶೀ. ಎರ್ರಿಬಸವನಗೌಡ ಪಿ. 


ಮತಕ್ಷೀ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಪೊತ್ಸ[ಟಂಡರನಲ್ಲಿ`ಭಾಗವಓಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ [ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೇಕಾರವಾಡೆ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೌತ್ತೆ ಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹಂತ ಷರಾ 
> ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪಾರ್ಣಗೂಂಡವೆ 
5 6 7 8 p) 10 1 12 4 
ಸಂಡೊಹ [4702 ರಣ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೊರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 35,00 ಶೀ ಎನ್‌, ಬಾಬು. 34.06 | 329 ಪೊರ್ಣಗೊಂ8ಔದೆ ಸರ್ಕಾರದ `ಆಡೇಕಸಂಖ್ಯೆ ಕ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಪ್ರಧಾನ ಓಬಳಾಪುರ ಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾವಿಯಾಗಿರುವ ಒಂತಆ/676/M1SU/2020/ಬೆಂಗಳೂರು 
ಣಾಮಗಾರಿ (ಪವಾಹ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ದಿನಾಂಕ: 10.03.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ 
ನಿಯಂತಣ ಕಾಮಗಾರಿ) ವಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
೫ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ವಿಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಸಾ NT ಣಾ ಪಪ್‌ ಪ್ಯಾ ಪ್‌ ಸಾಡಾರ ಮಾನ್‌ ಷ್ಯ್‌ 30.00 [ಶೀ ಪ. ಜಯೆರಾಮಪ್ತೆ 29.98 2932 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರಡ`ಆಡೇಕ'ಸಂಪ್ಯೆ | 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಒಂತs/676/MI1SU/2020/ಬೆ೦ಗಳೂರು 
(ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂಸ ಮರಸ್ತಿ ದಿನಾಂಕ; 10.03.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ) ಕಾಮಗಾರಿ. ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನಿಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಸಂಡೂರು 14702 - ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಶ್ಲೆಸಂಡೊರು`ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆಷ್ಣಾನಗರ 35.00 ಶ್ರೀ ಸಿಹುಚ್‌. ಕಾಸೀಮ್‌ಫೀರ, 34.96 34.89 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಒಂತS/676/MISU/2020/ಬೆಂಗಳೂರು 
(ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ನಾರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 10.03.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ) ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಿಕೋಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರರ ಕಲಂ 4(ಎ)ರಡಿ 
ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನಿಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ವಾಂ ಸ್‌ ಅಜಪ್ಪ 139.30 | Ws ಪ್ರೆಗತಯೆಳ್ಲಿ 
379 ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡ್ಡಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆಕ್ಕಮಂಡಿ 150.00 |) ಬಿ. ಎಸ್‌. ಅಜಪ್ರ ಸ yp ಪ ಶ್ರದ 


ಗ್ರಾಮದ (ಸೈಟ್‌-2) ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಗುಡೇಕೋಟೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಶಿಡ್ನಹಳ್ಳಕ್ಕೆ (ಸೈಟ್‌-2) ಹತ್ತಿರ 
ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ). 


2)ಬಿ ಉಜ್ಜಿನಪ್ಪ 
3)ಟಿ. ಮಂಜುನಾಥ 
4) ಎಸ್‌. ಶ್ರೀರಾಮಲು 
5) ಎಸ್‌.ಟಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಬಳ್ಕಾರ ಚಕ್ಲ ಕಾಡ್ಡಗ ತಾಲ್ಲೂಕ ಶಂಗೇನಹ್ಮಿ 50.00 
ತಾಂಡದ (ಸೈಟ್‌-3) ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


1) ಬಿ. ಉಜ್ಜಿನಪ್ಪ 
2) ಜಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 
3) ಕೆ. ಮುನಿಯಪ್ಪ 

4) ಕೆ.ಟಿ. ಪರಶುರಾಮ್‌ 
5) ಹೆಚ್‌. ಸಿದ್ದೇಶ್‌ 


q ಕ್‌ ¥ ್‌ - ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಾಯಂಯಕ್ಷಡ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


ಆಂದಾಜು ಮೂತ್ರ ೦ಡೆರ್‌ನಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿ ದಾರರ [ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 


14 


ಚಿಂಡರ್‌ ಪಯಿಷಪ್ರಡ 


ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಜಯನಗರ 
5) ಜಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 
6) ಟಿ. ಮಂಜುನಾಥ್‌ 
7) ಎಂ. ಯರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ 
8) ಏ. ತಿರುಮಲೇಶ್‌ 
9) ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಯಾದವ 


382 ಬಳ್ಳಾರಿ 


7 Rg ರ್‌ 


ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು 
ಬಾಂದಾರ 


ಬಳ್ಳಾರ ಜೆಲ್ಲೆ ಕಾಡ್ಡಗಿ ತಾಲ್ಲಾಕನ ಹೌರ್‌ಹಾಳ್‌ 
(ಸೈಟ್‌-2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಪುಸ್ತುತ ವಿಜಯನಗರ 
ಜಿಲ್ಲೆ) 


5) ಜಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 
6) ಟಿ. ಮಂಜುನಾಥ್‌ 
7) ಎಂ. ಯರಿಸ್ಥಾಮಿ 
8) ಏ. ತಿರುಮಲೇಶ್‌ 
9) ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಯಾದವ 


7 ಶೀ. ಐ. ಚಂಡಕೇಖರ 
2) ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್‌. ಈಶಣ್ಣ 


3) ಶ್ರೀ. ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಕೇರಿ 


ಹೆಚ್‌ಕ:ಹ್ಗಿ'|872- ಸಜಾರ್ಡ್‌ ಐತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 


ಬಕ್ಕಾರ ಜಲ್ಲೆ ಪರ್‌ ಅ ತಾಲ್ರಾಷೆ 
ಮುತ್ಕೂರು ಏ.ನೀಂಯೋ" ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ) 


- ಜಿ"ತಂಡ್ರಕೇಖಕ - ಸಾರ್‌ ಪ್‌ 
2) ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಉಜ್ಜಿನಪ್ಪ a 


3) ಶ್ರೀ. ದೀಲಿಪ್‌ ಕುಮಾ 

4) ಶ್ರೀ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ 

5)ಶೀ. ಕೆ.ಟಿ. ಪರಶುರಾಮ್‌ 
6) ಶ್ರೀ. ಜಿ. ಪೃದ್ನೀರಾಜ 

7) ಶ್ರೀ. ಪಿ. ಯರಿಬಸವನಗೌಡ 


ಕ್ರ ಹಡಗ ತಾಲ್ಲಾಕನ ಮಾಗಳ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ) 


385 ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಡಗ 


1) ಶೀ.ಅಬ್ದುಲ ಹಮೀದ್‌ 

2) ಶ್ರೀ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ 

3) ಶ್ರೀ. ಗಂಗಾಧರ 

4) ಶೀ.ಜಿ. ಉಮಾಮೇಶ್ವರಗೌಡ 
5) ಕುಮಾರ್‌ 

6) ಪೂಜಾರ್‌ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ 
7) ಪಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್‌ 


EE ್ಸ ್‌ = 
ಲ್ಲೂಕು ಲ್‌ ರೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ]ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ`ಭಾಗವೆಹಸಿದೆಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ']ಟಂಡರ್‌ ಆಂಗೀಕಾರವಾಡೆ ತ್ರಿ ತ್ರ rj ಕಾಮಗಾಾಹ ಇತ ಫಾ 
ks % ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
5 7 9 14 
. ETN SERN ESR ONE RES. TSE i. 
ಹಡಗಲಿ 4702- ಸಜಾರ್ಡ್‌-`'ಆಣೆಕಟ್ಟು"|ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಕ್ಲೆ'ಹೆಡಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 9400] ಶೀ.ಅಬ್ದುಲ ಹಮೀದ್‌ ಶ್ರೀಅಬ್ದಾಲ'ಹೆಮೀಡ್‌ 


ಗಂಗಾವತಿ 


ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು ಬಾಂದಾರ ಹಾಳತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 2) ಶ್ರೀ. ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 
3 py 
ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪಸ್ತುತ 3) ಶ್ರೀ. ಗಂಗಾಢರ 
ವಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ) 4) ಶ್ರೀ.ಕುಮಾರ್‌ 


5) ಪೂಜಾರ್‌ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ 
6) ವ. ತಿರುಮಲೇಶ್‌ 


ಮಾಮ್‌ 
4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕೂಪ್ತ: ಜಿಳ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂದರಗಿ 8.00 ಷ್ಟ ಶೀ ಮಹಬೂಬಸಾಬ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ [ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ಸಂಪೆ 
-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ 


ಎಂಐಡಿ/676/ಎಂಐಎಸ್‌ಯು/2020 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 26-03-2021 ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4 (ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


4702 ಪ್ರೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕೊಪ್ಪಳೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲೂರು 15.00 ka 
-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಸೈಟ್‌-2 ಚೆಕ್‌ ಡ್ಕಾಂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
He 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ'ಸಂಖ್ಯ್‌ 
ಎಂಐಡಿ/676/ಎಂಐಎಸ್‌ಯು/2020 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 26-03-2021 ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4 (ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

(ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ 
ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ) 


ನ i ನಗರ 


ಧಾ IT 
177 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕೂಪಳ ಜಲ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ 20.00 — ಶ್ರೀ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಬಸಪ್ರೆ 
ನು ಲೀ 


bl 


ಪ್ರಗತಯಲ್ಲಿಡ ಸರ್ಕಾರದ್‌ ಆಡೇಶತ್‌ಸಂಖಿ 
has ಣ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮ ನಾರ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಃ ರಾಮದುರ್ಗ ಕೆರೆ ದುರಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ತಳವ 


ಎಂಐಡಿ/676/ಎಂಐಎಸ್‌ಯು/2020 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 26-03-2021 ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4 (ಎ) ರಡಿ ಏನಾಯಿತಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಟಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


1 2 3 4 


6 


7 ರಾತಾ | ರಾಯಚೂರು |ರಾಯಚೂರು 4702 ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಗ್ರಾಮೀಣ 


-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೊರು ತಾಲೂಕಿನ 
ಚೆಂದ್ರಬಂಡಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ರಾಯೆಚೊರು 
ಗ್ರಾಮೀಣ 


35 | ರಾಯಚೂರು | ರಾಯಚೂರು 


4702 ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ರಾಯಚಾರು` ಇಳ ರಾಯಚಾರು`ತಾಲೂಕನೆ 
ನಜಲಬಂಡಾ ಕೆರೆ ಮರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಚೆಂಡಿ 


77 ಕಾಂಖತೂರ | ರಾಯಚೂರು |ರಾಯೆಚೂರು 
ಗಾಮೀಣ 


4707 ಪಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ರಾಯಡಾರು`ಜಕ್ಲರಾಯಡೊರಾ ತಾಲೂಕ 
ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


20.00 — 


ಶೀ ಬಾಲಚಂದ ವೈ 19.06 


ಸಾಲಭಾವಿ 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ |ಪಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
12 7 17 WK 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ [ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ 


ಎಂಬಡಿ/676/ನ೦ಐಎಸ್‌ಯು/2020 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 26-03-2021 ರ 
ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4 (ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ: 


ವಿಕೋಪದ 


ಪೆಗೆತಿಯಿಳ್ಲಿಡೆ|ರರ್ಕಾರಡ ಆದೇಶ ಸಂಖೆ 
ಎಂಐಡಿ/676/ಎ೦ಐಎಸ್‌ಯು/2020 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 26-03-2021 ರ 
ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕೆ 
ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ 
1999ರ ಕಲಂ 4 (ಎ) ರಡಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳ ೩ ಅನುಮೊ 


ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪೆಗತಿಯಕ್ತಿಡೆ[ರ್ಕಾರಡ ಇಡೆ ತ 3ಜಿ 
ಎಂಐಡಿ/676/ಏಂಐಬವಎಸ್‌ಯು /2020 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 26-03-2021 ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಪಜದಿಕ 
ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿ 
1990ರ ಕಲಂ 4 (ಎ) ರಡಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ರಾಯೆಚೂರು 
ಗ್ರಾಮೀಣ 


4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ರಾಯಚೊರು ನಕ್ಷ ರಾಯಚಾರು'ತಾಲೂಕನೆ 
ಗಿಣಮೂರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


5.00 — 0.00 


ಶೀ ಕಂಕೆಪ್ಪಇಾಂಡರಗಪ್ಪ 


ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೇಕ ಸರ 
ಎಂಐಡಿ/676/ಎಂಐವಿಸ್‌ರ)೨)/2020 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 26-03-2021 ರ 
ಪತ್ತಡಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಕೃತಿ ನಿಕೋಪಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4 (ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಂ 
ನೀಡಿ ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಿ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ'ಹೆಸರು 


೦ಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


೦ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗು 


5 6 


ರಾಂಪಷಾಡ' [ರಾಯಚೂರು 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲ ರಾಯೆಚೊರುತಾಲೂಕನೆ 


ಗಾಮೀಣ |-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಮಷ್ನಲಾಪುರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶ್ರೀ ವಸಂತಕುಮಾರ ಹಚ್‌ 


14 
ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಎಂಐಡಿ/676/ಎಂಐಎಸ್‌ಯು/2020 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 26-03-2021 ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4 (ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಪಾನಗೊಳಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ರಾಯಚೂರು 


ರಾಯಚೊರು`[ರಾಯಡೊರು"|4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ರಾಯಚೂರು ಜಿಳ್ಳೆ ರಾಯೆಚೊರು ತಾಲೂಕಿನ 
ಗಾಮೀಣ |-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಟಲಟಕೂರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ANA 
ಶ್ರೀ ಬಾಲಚಂಡ್ರೆ'ಪೈೈ 


ಸರ್ಕಾರಡ`ಆಡೇಶ್‌ಸಂಪ್ಕೆ” 
ಎಂಐಡಿ/676/ಎಂಐಎಸ್‌ಯು/2020 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 26-03-2021 ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4 (ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ರಾಂಶಚೂರು | ರಾಯಚೂರು [ರಾಯಚೂರು 14702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು |ರಾಯಚಜೊರು ಜಿಕೆ ರಾಯಚಾರು ತಾಲೂಕ 


-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕುರುಬಡೊಡ್ಡಿ ಯದ್ದಲಕುಂಟಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ನಗರ 


ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 24-03-2021 ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4 (ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


77 ನತಾರ] ನಾವಾರು |ರಾಯತಾರು 702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯೆಚೊರು`ತಾಲೂಕನೆ 


ನಗರ -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಏಗನೂರ ಊರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸ್ಕ್ಕಾರದ್‌ಆರೇಶಸಂ ್ಯ 
ಎಂಐಡಿ/676/ಎಂಐಎಸ್‌ಯು/2020 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 24-03-2021 ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4 (ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಎಂಐಡಿ/676/ಎಂಐಎಸ್‌ ಸ್‌ಂ 4/2020 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 24-01-2021 ರ 


whoa 


ಮಗಾರಿಗಳು ಲ್ಲ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ 


ಸಮುಡ್ತ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ 


49.62 ದೆ]ಸರ್ಕಾರದ ಆದೆ 
ವಂ೦ಐಡಿ/676/ಎಂಐಎಸ್‌ ಯು/2020 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 24-03-2021 ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿಬಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4 (ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸ। ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


2 ಪ್ರಧಾನ ಕಾ 


399 | ರಾಯಚೂರು ೇಶ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸ೦ಖ 
ಎಂಐಡಿ/676/ಎಂಐಎಸ್‌ಯು/2020 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 24-01-2021 ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಸದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4 (ಎ) ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ 
ನೀಡಿ ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿ ೩ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


j ಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾ 
-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ವಡ್ಡಹಟ್ಟಿ ಊರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
[J _ 


ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ 


ಜ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಐಡಿ/676/ಎಂಐಎಸ್‌ಯು/2020 
ಪಜ ದಿನಾಂಕ 24-01-2021 ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಿನಿಯಮ 
1999ರ ಕಲಂ 4 (ಎ) ರಡಿ ಎನಾಯಿ 
ನೀಡಿ ಆನುಪ್ಥಾನಗೊಳಿಸಿ ಆ; 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


50.00 = ಶೀ ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ 


y 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಪೊತ್ತ[ಟಂಡರ್‌ಸಕ್ಲಿ "ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕಾರವಾದೆ 


ಗುತ್ತಿ! ಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


14 


ಅಂದಾಮ'ಪತ 
ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ 


CL 


6 7 
ರಾಯಚೂರ `ಇಳ್ಲ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷತ್ರ ಕತ್ನಾಪುಕೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಮರ್ಗನಗೌಡ ವೆಂಕನಗೌಡ ಇವರ 50.00 
ಸರೆ ನಂ 70 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ರಾಯಚಾರುಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ `ತಾಲೂಕಿ 
ಸಂತೆಕಲ್ಲೂರ ಗ್ವಮದ ಗೊಲ್ಲರ ಹೊಲದ 130.00 


ಸಾಲಾಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


4702 ಪ್ರಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


ಇತ್ರದ ಬಷ್ಟೌರು ಗ್ರಾಮದ ಚಂಡಶೌಖಕೆ 
pA ಪ 

ಶಂಕ್ಷಪ್ಲಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 137 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


60.00 


ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ 


ರಾಂಖಷಾರು ಜಲ್ಲೆ ಮಸ್ಸಿ ತಾಲ್ಲೂ ಕೆರೆಗ್‌ಗೆ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ 


45718.00 


ಅಂದಾಜು`ಪತ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ 


pd 


[3 


ಕಾಯೆಚಾರು "ಜಲ್ಲೆ `ಪಾನ್ವಿ "ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಗೂಗೆಬಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮಡ ಬಸನಗೌಡ ತಂದೆ 
ಅಮರೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಇತರ ರೈತರ 
[ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಗೂಗೆಬಾಳ್‌ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ. 


60.00 


ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕ 
ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ 


ರಾಯಚೊರು`ಜಳ್ಲೆ`ಸಂಧೆಷೊರು`'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ತುರುವಿಹಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.267 

ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ. 


60.00 


ಅಂದಾಜು ಪಕ 
ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ 


ರಾಯಡಾರು`ಇಳ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ಬಳಗಾನೂರು ಸೀಮೆ ಬಳಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ಸರ್ವೇ ನಂ.149) ಬಸವಂತರಾಯ ತಂದೆ 
ಸೋಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 


90.00 


ಅಂದಾಜು ಪ್ರೆ 
ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಅಂದಾಜು ಪತ್‌ 


ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ 


ರಾಯಜಾರು `ಇಕ್ಲ`ಮಸ್ಥಿಕ್ಷತ್ರಡ ಕನ್ನಾಳ 
ಗ್ರಾಮದ ಬಸಣ್ಣ ಮಲಕಾಜಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾಷರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 60.00 


[3 
ಖ್‌ 


ರಾಯಚೂರು `ಜಕ್ಲೆ ಸಿಂಧೆನೊರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
[ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ. 


60.00 


ಅಂದಾಜು ಪತ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ 


[2 
p- 


ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ 2ರ 60.00 


ಅಂದಾಜು ಪೆ 
ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ 


[2 
ಷ್‌ 


ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋ: 


30.00 


ಅಂದಾಜು ಪ್ರಾ 
ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ 


[WY 
KA 


6963866 


ಉತ್ತರೆ ಪಲ: 


ಅಂದಾಜು ಪತ 
ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ 


